ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


140ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 


266 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ.ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ 
(ಸಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಲೇತು) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 04.03.2020 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 
£3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ಅ) | ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳೆಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಯಾವುವು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ 
ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


| ಆ) 


ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು / ಏಜಿನ್ಸಿಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವುದು; 
ಈ ಕಾಮಗಾರಗಳು ಪುಸುತ ಯಾವ 


ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಜನವರಿ- 
2020ರವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 


ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ | 


ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


2016-17, 2017-18 ಹಾಗು 2018-19 ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 
ಯಿಂದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೆತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ, ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ / ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ವಿವರ, 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ಹಾಗೂ 
ಜನವರಿ-2020ರ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಭರಿಸಿದ 
ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಇ) 


]ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಕಳಪೆ 
ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿವೆಯೆಂದು 
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, 
ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು / ಐಜಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ವಮಹಿಸಿರುವ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಯಾವ ಕ್ರಮ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? (ಪ್ರಕರಣವಾರು ವಿವರ 


ನೀಡುವುದು) 


2016-17, 2017-18 ಹಾಗೂ 2018-19 ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟ 
ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ | 
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು 
ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಸಂ:ಲೋಇ/209/ಐಎಫ್‌ಎ/2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) 


ಉಪಮುಖ್ಯಪುಂತಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


ಹಘೋಷ್ಯಾರೆ 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೇತು) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ 


ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦ಂಖ್ಯೆ.266ರ ವಿವರಗಳು 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಪ್ರ. ಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ, | ಬಿಡುಗಡೆ | ವೆಚ್ಚ ಪುಟಿ ಸಂ. 
ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 
( ಧದದವನಿಸವಂದವವವೆ 
1 3169 312639.48 71664.14 71664.14 01-340 
ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು 
2 41 19420 | 11012.74 11012.74 341-348 
—L 
ಎಸ್‌ ಹೆಚ್‌ಡಿಪಿ 
3 54 58676.40 17546.86 17546.86 349-358 
pet 
ಕಆರ್‌ ಡಿಸಿಎಲ್‌ § 
4 18 48193.00 | 17364.90 | 17364.90 359-361 
ಪ್ರಾಮಿ 
ಸ __—್ಲ್ಯ್ಲ_್ಲ ರ್‌ 
5 54 7762.00 | 2637.80 | 2637.80 362-373 
Bs [NE 


NN 
ಅನಮುಬಂಧ-1 (ಚುಕೆ, ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ೦.266) 


2016-17, 2017-18 ಹಾಗು 2018-19 ಸೇ ಸಾಲಿಸಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಯಿಂದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ, ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ / ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ವಿವರ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹ೦ತ ಹಾಗೂ 


ಜನವರಿ-2020ರ ಮಾಹೆಯ ವರೆಗೆ ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು 


2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 


2016-17 ಕೇ ಸಲನಲ 
ಅಂಚಾಜು ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ~ | ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸುತ ಹಂತ 
% (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | _ ಅನುದಾನ 3 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
3 ನ್‌ ii 4 4 | EG 7 — [NN 
5054-03-337-0-16-154 
(ಯೋಜನೆ) ಠಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ಹಟ್ಛ್‌ೆಡ್‌.ಮಜಿಗಿ, ಅನ್ನೆಯ ಹಳದೇಡುಬ್ದಾರಸಮುದ್ರೆ 150.00 ಸಿ.ಪಿ. ರವಿಶಂಕರ್‌ 133.47 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅ ತಾ ಕೆರೆಕೋಡಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (48851) k ಸಯ ನ ii i 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-16-154 WK K f, OO ಬ 
(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ// ಹಿರಿಸಾವೆ- ಚಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 150.00 PO 0.00 ಸೇತುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಅಪ್ರೋಚ್‌ 
ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ - | ದ್ರ ಸರಪಳಿ 90.60 8.ಮೀರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ "ಕಾಮಗಾರಿ ಸ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು 
ಸುಭಾರಣೆ ಇ 
5054-03-337-0- 16-154 ಸಕಲೇಶಪುರ ಕಾ// ಬೇಲೂರು-ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ರಾಜ್ಯ T 
(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ - |ಹೆದ್ದಾರಿ 112 ರ ಕಿ.ಮೀ 60.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೆಜ್‌.ಎಂ.ರಾಮೇಗೌದ 70.02 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸುದಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಿಮೀ. 7.00 ರ ಸೇತುಷೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
$054-03-337-0-16-154 ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ// ರಾಮಸಾಥಪುರ-ತೆರಕಣಾಂಬಿ ರಾಜ್ಯ ROU BS ಕಾಮಾ 
A _ ಎಂ.ಏಸ್‌,ರೆಂಗರಾಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕೆ. 
ಹಾಸನೆ | (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ - |ಹೆದ್ದಾರಿ-86ರ ಸರಪಳಿ 2.29 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 7.00 ಕಿ.ಮೀ 100.00 1.93 SEE 
ಸುಧಾರಣೆ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಜೆ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್‌ ಕಿಮೀ 2.29 ರ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
i < kK ಪ್ರಾರಂಬಿಸಜೇಕು 
5054-03-337-0-16-154 § WN KA 
ಬೇಲೂರು-ಕೊಢ್ಲಿಪೇಟೆ ರಸ್ಟೆಯ ಕಿಮೀ 8.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ; ಖ್ಯ 
(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ - 3 pg ತ 150.00 ಸಿ.ಪಿ, ರವಿಶಂಕರ್‌ 98.32 ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಧಾರಣೆ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (48864) 
ನ್‌ ಬಟ್ಟು 700.00 ಸಮ NIT AS 
ಮಾ pe ಏಟ್ಟು ಎ _ ಸ (Ws 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಜಾರರ ಹೆಸರು 


2016-17 ನೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


7 $ 
ಬ: N 9; ಣಾ ಪ 
(ಯೊಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ [ನರ್‌ ಬಳ್ಳಿ ರ್ತ ಹಾಕ್ತ ಸತುತ 20.00 Sn 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
2 > [ನಿರ್ಮಾಣ. ವೆಂಕಟೇಗೌಡ 
ಸೇತುವೆಗಳು 
ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ.25015 
5054-03-101-0-02-132 ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ// ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ - ಮುತ್ತುಗದ ಹೊಸ್ತರು 
(ಯೊಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ |ಮುಖೇನ ಕೊಣನೂರು -. ಬೆಳವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.30ರಲ್ಲಿ 50.00 ಕೆ.ಕೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ 33.07 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಸೇತುವೆಗಳು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
70.00 33.07 
ig ಹ್ಯಾರಾನೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ & 
5054-03-337-0-17-154-ರಾಜ್ಯ |ಪಡುವಲಹಿಪ್ರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 22.00 ರಿಮದ 26,00 ವರೆಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು 
್ರ 4 } - .00 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಂಸರಷೆಗಳು ಅಧಷ್ಧ 400.00 ಎಂ.ೈೆ ಕಟ್ಟಿಮಣಿ 0.0 blips 
(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ 10144) 
್ರು ಈ 5 ು-ಜಾಲೂಃ ರ್‌ f 
5054-03-337-0-17-154-00u, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಾಲ್ಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ 
೨ | ಹೆದ್ದಾರಿ-85 ರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 211.27 ರಿಂದ 215.27 ಕಿಮೀ. 200.00 ಕೆ.ಆರ್‌. ನಿಂಗರಾಜಪ 0.00 4 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 2 ಬ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 
i ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಶಾ; ಡು ್ಣ ಚ್‌- ್ಯ 
5054-03-337-0-17-154-00 [ಸನ ತಾ: ಹಳೇಬೀಡು - ಆನೇಚೌಕೂರು ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-21 ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ 
Fp sans ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 41.00 ರಿಂದ 54.75 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 260.00 ಹಾರ್‌ 0.00 ನಲ್ಲು ಪಾಜಿಕಿದೆ 
WM ದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನೆಂ 35090) ನ \ 
5054-03-337-0-17-154-ರಾಜ | ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಹಳೇಬೀಡು-ಅನೆಚೌಕೂರ ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌-21 ಕುಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ 
5 | ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 51,75 ರಿಂದ 89.42ವರಗೆ ರಸೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 480.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ನಿಂಗರಾಜಪ, 0.00 : 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಚ kd ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
' ಪುತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ 33303 
ಬೇಲೂರು ತಾ: ಹಳೇಬೀಡು - ಆನೇಚೌಕೂರು ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-2 
5054-03-337-0-17-154-0 ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ 
ಜ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 12.90 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 800.00 ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌.ರಾಮೇಗೌಡ 295.94 P 4 


ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
ಈ ಧಾ ಹಾಗೂ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ 23962) 


ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಶಿಸಿದೆ 


ಅಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಅಂಬಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ದೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


3 
5054-03- -337-0-17-154-00%್ಯ 


ಸ 
ai ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-03-337-0-17-154-0ಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


A SY 


5054-03-337-0-17-154-0o 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಅಕ್ಕನಾಯ್ಯನಹಳ್ಳ ಹ್ಯಾರಾನೆ ಹುಲಿಹಳ್ಳಿ 
ಮಾರ್ಗ ಹೆಚ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ರಸ್ಟೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 
ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ಪರಗೆ ಆಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಬಿಸ್ಗೆ-ಮಾವಸೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 
೦ದ 100 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (35509) 


ಹಾಸನ ಜ್ಟೆ ಹಾಳನಹೇಪುತ "ಇ ನ್ಲ್ಷರಾಹಸಣ pS 
ನರಸೀಪುರ ' ಸೂಡ್ಲಿಪೇಟೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌, 1125) ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 8.90 
ರಿಂದ 22.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಣರಿ 


5054-03-337-0-17-154-05್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-! 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-03-337-0-17-154-0ರಜ್ಯ 


3-337-0-17-154-0e 


5054-03-337-0-17-154-0ಾಜ್ಯ 


(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 35658 ) 


ಹಿರೀಸಾಪೆ-ಜೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-3) ಸರಪಳಿ 20.00 
ರಿಂದ 22.00 ರವರೆಗೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಟೌನ್‌ ಪರಿಮಿಶಿಯಲ್ಲಿ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ 35641 ) 


ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75 (ಹಳೆ 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾ )ರಿ- -48) ರ ಸರಪಳಿ 139.48 ರಿಂದ 149.48ರ 
ಪರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಜಫೆದ ಟ್ರಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ 35643 ) 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


2016-17 ನೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 

(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಶ್ರೀರಮೇಖ್‌ 
ಕುಮಾರ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಬಿಲ್ಲು ಖಾಪಫಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಸಕಲೇರಹುರ ತಾ )/ ಹಾನುಬಾಳು -ದೆವರುಂದ ರಸ್ಸೆಯಿಂದ' 
ಅಚ್ಛನಹಳ್ಳಿ0 ಬಿಳಿಸಾರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3 5.50 
ರವರೆಗೆ ಹಾಂಬರೀಕರಣ (46869) 


ಸಕಲೇಶಪುರ 3ಾ// 'ಹಾಲೇಬೇಲೂರು-- ಹೊಂಕರವಪಳ್ಳಿ ರನ್ನ 
ಕಿ.ಮೀ. 7.10 ರಿಂದ 1119 ರಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಹೊಂಕರನಳ್ಳಿ- ಕಿರುಹುಣಸೆ) 40461 


ಎಮ್‌.ಹೆಚ್‌.ಮಹಯೇಶ್‌ 3.44 ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
ಕ 
495,00 ಸೈಸ್‌ ಅತ್ಸಫಸರಾ 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಚಿತಿಮಃ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದ 
ಯಣಗೌಡ 
100.00 ಮ | 0.00 
i / 2.63 
100,00 95,63 


ಗುರುಪ್ರಸಾದ್‌ ರೈ § 152.37 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


5054-03-337-0-17-154-ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ಈ// ಎಸ್‌.ಎ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಡೇವಾರ 
ಮಾರ್ಗ ಬಿಳಿಗೋಡು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.00 ರಿಂದ 
14,40 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (ಹೆಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ - ಬಿಳಿಗೋಡು) 46872 


5054-03-337-0-17-154-0ಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-03-337-0-17-154-ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


2016-17 ನೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಟಿ,ಆರ್‌.ಪುರುಶೊತ್ತಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಜನ್ನಾಪುರ-ವಣಗೂರು ವಯಾ ಹಾನುಬಾಳು- 
ಆನೆಮಹಲ್‌-ಜಾನಕೆರೆ-ಬ್ಯಾಕರವಳ್ಳಿ-ಹೆತ್ಟೂರು-ಜನ್ನಾಪುರ-- 
ವಣಗೂರು ರಾ.ಹೆ ಸಂಖ್ಯೆ 107ರಲ್ಲಿ 7.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 
57.84 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (25383) 


28.00 ಕಿ.ಮೀ. ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಮುಗಿದಿದೆ,ಬಾಕಿ 1.00 ಕಿಮೀ. ರಸ್ವೆಗೆ 


ಜಿ.ಎಸ್‌.ಬಿ, ವೆಟ್‌ ಮಿಕ್ಷಿ ಹಾಕಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಮಾಡಬೇಕು 


2200.00 2129.16 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ// ಜನ್ನಾಪುರ - ವಣಗೂರು ರಸ್ಸೆಯ 
ಅಂಜುಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ರಿವೆಟ್ಕೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(46713) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹಸನ 5054-03-337-0-17-154-ರಾಜ್ಯ 


ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಹಾಸನ ಠಾ; ಹಳೇಬೀಡು - ಅನೇಚೌಕೂರು ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-21 
ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 12.90 ರಿಂದ 31.70 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ 35679 ) 


8.90 ಕಿ.ಮೀ. ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದೆ 
0.40 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ್‌ 
ಕುಮಾರ್‌ 


5054-03-337-0-17-154-ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ಬೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ತಿಪಟೂರು-ದುದ್ದ-ಹಾಸನ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 
71)ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7ರ (ಡೈರಿ 
ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಬುತ್ತೇನಹಳ್ಳಿ) ರಸ್ತೆಯ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 
0.45ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 6 ಪಥದ 
ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ(39828) 


4S 


5054-03-337-0-17-160-0ಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ 


ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೇಚಾಕೂರು ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸರಪಳಿ 12.90 
ರಿಂದ 40.00 (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ 7027) 


ಕೆ.ಎಸ್‌ ಅತ್ನಥನಾರಾ 
ಯಣಗೌಡ 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು 
ಬಿ.ಎಂ.ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


7365.00 3296.02 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾಪತಿಸಿದೆ 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


3 


5054-03-337-0-17-160-00u 
ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ 


5054-03-337-0-17-160-Cony 
ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ 


5054-03-337-0-17-160-2n್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ 


5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 


ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ವೆಗಳೆ 
ಸುಭಾರಣೆ 


ಹುಳಿಯಾರ್‌ ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮರು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸರಪಳಿ 28.00 ರಿಂದ 33.00 
(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ 7979) 

ಬೇಲೂರು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕಸೆ KETO SoS E53 
ಮತ್ತು 15.30 ರಿಂದ 16.30 ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಹಿರಿಸಾವೆ-ಜನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ಹೋಳಿನರಸೀಪುರ-ಶನಿವಾರಸಂತೆ 
ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ 54.47 ರಿಂದ 59.47 ಪರೆಗೆ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌; 0೪) 
ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಸ್ಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (49218) 


ಹಿರಿಸಾವೆ-ಚಸ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ಹೊಳನರಸೀಪುರ-ಶನಿವಾರಸಂತೆ 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 41.32 ರಿಂದ 47.715 ಮತ್ತು 49.575 ರಿಂದ 


54.25 ವರೆಗೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-8) ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (11628) 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


2016-17 ನೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಶ್ರೀ.ನಜು ಮುದ್ಬೀನ್‌ 


ರಾಯೀಗೌದ 0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಶಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಫೊರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌. ನಿಂಗರಾಜಪ್ಪ 


ಕೆಎಸ್‌ ಅತ್ಸಥನಾಲಾ 


200.00 ಯಟಣಗೌಡ 
0) 


ಎಮಮ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 


Kl; ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಹರಪುರ ದೊಡ್ಡಕುಂಚೇವು 
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಿ.ಎನ್‌. ಕೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುಪ ರಾ.ಹೆ. 
121 ರ ರಸ್ತೆ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಿ.ಮಿ. 6.10 ರಇಂದ 
6.55 ಕಿ.ಮೀ, 7.50 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ. 11.65 ರಿಂದ 12.25 
ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 14.78 ರಿಂದ 15.20 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ 
ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗರಿಇಂಡೆಂಟ್‌ 10130 


ಸಿ.ಎನ್‌.ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂಕುಮುದಹೊಸೂರು ಉಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ 


ಮಾರ್ಗ ಅಗ್ರಹಾರ ಗೇಟ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ಥೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
'ಇಂಡೆಂಟ್‌ 10148 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೊಕು ಯಾದಾಪುರ ಜೇನುಕಲ್ಲು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ 
ತೇರುಬೀದಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 5405 


250.00 ಎಂ.ವೈ ಕಟ್ಟಿಮಣಿ 


ಕೆ.ಎಸ್‌ ಅತ್ವರ್ಥಣರಾ 
ಯಣಗೌಡ 


100.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಶಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


NE 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


ಅಂಜಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ. ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಗಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
ದಾಸೀಹಳ್ಳಿ ದುಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಇಂಡೆಂಟ್‌ 10156 


ಬೆಳಗುಂಬ ಬಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಇಂಡೆಂಟ್‌ 10168 


2016-17 ನೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿನ್ನರಹಳ್ಳಿ ಮಾಚೆಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಹರದನಹಳ್ಳಿ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಮಗಾರಿ (ಭೂಸ್ಪಾಧೀನ ಸೇರಿ) 
ಇಂಡೆಂಟ್‌ 10318 


100.00 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ವೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಸಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಂಡೇಕೆರೆ ಗರುಡನಗಿರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಮಾರ್ಗ ಸುಂಕದಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

'ಇಂಡೆಂಟ್‌ 10152 


150.00 


ಶರನ್‌ ಡಿ ಬಂಡಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಕಣಕಟ್ಟೆ ಹೊಸವಳ್ಳಿ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
2.00 ರಿಂದ 5.20ಇಂಡೆಂಟ್‌ 10109 


[ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬನಘಟ್ಟ ಕಾಪಲ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿಪೃದ್ಧಿಇಂಡೆಂಟ್‌ 10163 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕೆ.ಟಿ.ಡಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಬಾಳು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
ಬಾಗೂರುನಹಳ್ಳಿ ಹೆಗ್ಗಟ್ಟ, ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಗಿಇಿಂಡೆಂಶ್‌ 
10166 


ಬೆಂಡೇಕೆರೆ ಗರುಡನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ್ಳಿ 
ಇಂಡೆಂಟ್‌ 10176 


ಮೆ:ಎಎಸ್‌ಐಪಿ 


ಮೆಃಎಎಸ್‌ಐಪಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 
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4 
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5 
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ಹಾಸನ 


ಹಾಸನ 


ಹಾಸನ 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


3 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆಗಳೆ 
ಸುಭಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳೆ 
ಸುಛಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ಬೆಂಡೇಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಇಂಡೆಂಟ್‌ 10182 


ಡಿ.ಎಂ. ಕುರ್ಕೆ ಕಲ್ಲುಸಾದರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 
ಇಂಡೆಂಟ್‌ 10107 


ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿದರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 400 ಪರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 10170 


ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನಾಪರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೊನ್ನ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ 
ಹುಳಿಯಾರ್‌ - ಕೇರಳಾಪುರ ರಸೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
7.00 ರಿಂದ 9.50 ವರೆಗೆ ಮರು ಜಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 
24950 


ಸಿ.ಎಂ. ರಸ್ಟೆಯಿಂಬ ಬೆಂಡೇಕೆರೆ-ಗರುಡನಗಿರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಮಾರ್ಗ ಸುಂಕದಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ದಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ 
ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24783 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕುಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಬಾಗೂರು 
ರಸ್ಟೆಯಿಂದ ಕೆ.ಪಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಟಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 00.00 
ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 
ಪಂ23909) 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


2016-17 ನೇ ಸಲಿಸಲ್ಲ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಇಸ 
ತಿಗ ದರಲ:ಜಿಸರು ಅನುದಾನ 


ಕಾಮಗಾದಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 


ಮೆ:ಎಎಸ್‌ಐಪಿ 
§ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 
I | RE ಮ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಮೆಃಎಎಸ್‌ಐಪಿ 31.77 | 3 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 
150.00 ಮೆಃಎಎಸ್‌ಐಪಿ 0.23 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
80,00 ಶ್ರೀಎಲ್‌.ಎಸ್‌.ಜ್ಞಾನೇಶ 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


60.00 


70.00 


1 


ಶ್ರೀಎಲ್‌.ಎಸ್‌.ಜ್ನಾನೇಶ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಚಿತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪಠಿಸಿದೆ 


ಶ್ರೀಮಂಜುನಾಥ 0.00 


ಮೂಡಿಗೆರೆ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 27.00 ರಿಂದ 32.20 
ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 23964 


250.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಶ್ರೀ.ಸಯಡ್‌ ಶಫಿಕ್‌ 0.67 i ಈ 


ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


2016-17 ನೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 
ಅಂಣಾದು ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಬ ರು 
(ಈೂ. ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | ಗತಿಗೆ ದಾರರ ಹಸ ಅನುದಾನ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತೆ 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ನವಿಲೆಗೇಟ್‌ - ಕಬ್ಬಳಿ -ದಿಡಗ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ರಸ್ತೆಯಿಂದ - ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗಿರೀಕ್ಷೇತ್ರ 
- ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ -- ಕಾರೆಹಳ್ಳಿ -ಅಣತಿ - ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ - ಬಿದರೆ - 
ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿಕಿ.ಮೀ 10.50 ರಂದ 12.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಹಾಗು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಸಿ.ಆರ್‌.ಪಿ 238)(ಇಂಡೆಂಟ್‌ 
ನಂ೦24804) 


5054-03-337-0-01-154 
20 | ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕೆಂಬಾಳು ಎಸ್‌.ಎಂ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಅಣತಿ ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ24674) ಅಬ್ದುಲ್‌ ಹಫೀಜ್‌ _ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಹಾಸನ ತಾ. ಗೊರೂರು ಚಿನಕುರುಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ವೀ 


ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌ ರಾಮೇಗೌಡ 0.00 
ನಿಂದ 6.00 8.ಮೀಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ನಿಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ24590) ಈ ಹಹನ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 ಹಾಸನ ತಾ: ಗೊರೂರು ಚಿನಕುರಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರನಹಳ್ಳಿ- 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರೆಸ್ಟೆಗಳೆ ಮುತ್ತಿಗೆಹೀರೇಹಳ್ಳಿ ಸಃ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 3.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ 120.00 ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌ ರಾಮೇಗೌಡ 
ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ24582) 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಂದಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಕೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


'ಯಲಗುಂದ - ಜಾಚಗಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 12.00 ರಿಂದ 14.00 
ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ, ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24532 


Sid ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಶ್ರೀ.ಬಿ.ರಮೇಶ - ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎ.ಸಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ |ಸಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 10.00 ಪಠೆಗೆ ಮರು 
ಸುಧಾರಣೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಚೆಂಟ್‌ 24844 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಬೆಂಡೇಕೆರೆ-ಗರುಡನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 12.00 ರಿಂದ 14.00 
ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24846 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 


ಶ್ರೀ.ಶಿವಾನಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಆೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಷರ 


S054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ - ಕಣಕಟ್ಟೆ - ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ, 20.00 
ರಿಂದ 2175 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24618 


5054-03-337-0-01-154 § 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಗೊರೂರು- ಮಾವಿಸಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 12.85 ರಿಂದ 13.80 
ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ $ಲಸ, (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ24733) 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ಠೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


T2016-1 ನೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೊ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಡಾರರೆ ಬೆಸರು 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 


ಶೀ. Ny 00 
ಶ್ರೀ.ನಸರುಲ್ಲಾ 0.0 ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 


ಹಚ್‌.ಕೆ. ¢ 0.00 ks 
ಮಹದ ಬರಬೇಕಾಗಿಬೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಈ, ಬಾಗೂರು - ನವಿಲೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 11.00 
ರಂದ 14.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾಗು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ.(ಸಿ.ಆರ್‌,ಏ 204)(ಇಂಚೆಂಟ್‌ ನಂ24809) 


5054--03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸೇಪೆಯಿಂದ ದಿಡಗ 
ತುರುವೇಕೆರೆ ಗಡೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ24646) 


ಕೆ.ಟಿ.ಡಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಾಗೊರನಹಳ್ಳಿ. 
ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 16.00 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24794 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ಪೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಕೊನೇಹಳ್ಳಿ - ತಿಪಟೂರು - ದುದ್ದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 
1.00 ಪಠೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24791 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಅರಸೀಕರೆ-ಬೆಂಡೇಕೆರ-ಗರುಡನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ೦೦ದ 
5.00 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24842 


180.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


000 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


WR Hl 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 


ಶ್ರೀ.ಎಸ್‌.ಎಂ.ಹಹೀಸ್‌ 


0.00 
ಮುಜಾಹಿದ್‌ ಖಾಷ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ವೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಘಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸೇವೆ ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ24636) 


ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಭಜ | RE ಮಿ ಮಮ 
ಶ್ರೀ.ಎಸ್‌.ಎಂ ಅಬ್ದುಲ್‌ 0.00 ಪೂರ್ಣಧೆತಡಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಶ್ರೀ.ಶಿಪಾಸಂದ 0.00 ಘೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಶ್ರೀಮಂಜುನಾಥ 0.00 " SMTi 


ಪಾವತಿಸಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-0]-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ವಃ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಈ. ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ - ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ 
ರಸ್ಟೆಯಿಂದ ಬಾಗೂರು ನವಿಲೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ಥೆ ಮಾರ್ಗ 
ಬಾಗೂರು ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ - ಕಾಳೆನಹಳ್ಳಿ - ಬನವಾಸೆ ಸಾತೆನಜಳ್ಳಿ 
- ಹಗಸರಹಳ್ಳಿ ಹೊಂಗೇಹಳ್ಳಿ ಎಂ.ಶಿಷರ ಕಿ.ಮೀ 9.40 ರಿಂದ 
1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗು ಡಾಂಬರೀಕರಣ, 
(ಸಿ.ಆರ್‌.ಪಿ 207)(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ24807) 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಸಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದುದ್ದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಮಾರ್ಗ ಕೋಳಗುಂಬ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 15,00 ವರೆಗೆ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 2467) 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


2016-17 ನೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುಬಾನ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


7 


ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌ ರಾಮೇಗೌಡ 


ಶ್ರೀಎಲ್‌.ಎಸ್‌.ಜ್ಞಾನೇಶ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌. - ನಿಟ್ಟೂರು - ಬಾಗೇಶಪುರ - ಗಂಡಸಿ - 
ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 37.00 ರಿಂದ 38.00 ಹಾಗೂ 
40.00 ರಿಂದ 41.00 ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24776 


ಶ್ರೀ.ಎಸ್‌.ಎಂ ಅಬ್ದುಲ್‌ 
ಹಹೀಸ್‌ 


ಟಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಎ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
ಬೆಳಗುಂಬ ಹಾಗೂ ಬಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 
ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24803 


ಶ್ರೀ.ಶಿವಾಸಂದ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹುಳಿಯಾರ್‌-ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ 16.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 23.00 
ರಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಯರಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ರಾಂಪುರ ಮತ್ತು 
ಶಶಿವಾಳ ಕಿ.ಮೀ, 13.00 ರಿಂದ 15.40 ವರೆಗೆ ಮರು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಣೆಂಟ್‌ 24658 


ಶ್ರೀ.ಶಿವಾನಂದ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿನ್ನರಹಳ್ಳಿ-ಮಾಚಗೌಡನಹಳ್ಳಿ- 
ಮೂಡಲಕೊಪುಲು ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.30 ರವರೆಗೆ. 
(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ24195) 


ಕೆ.ಎಸ್‌ ಅತ್ಸಥನಾರಾ 
ಯಣಗೌಡ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


2016-17 ಕೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ “ | ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ತಿ ಹ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂಶ 
(ರೊ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
; Ee 
5054-03-337-0--01-154 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಅ. ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ - ಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ಸ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆಗಳೆ 10.00 ರಿಂದ 1,50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾಗು 8 ಪ 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಸಿ.ಆರ್‌.ಪಿ 28) (ಇಂಡೆಟ್‌ ನ೦2058) ಸಾರ್‌ ಕು 
| ರಾವಿ 
5054-08-587-0-01-15d ಹಾಸನ ತಾ. ಕಂದಲಿ - ಬೈಲಹಳ್ಳಿ - ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಹ i ಕಾ ಮುಖ ರಸಗಳ |ನಿಲಿಸಿಎಫ್‌ - ಬಾಗೇಶಪುರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಜ್ಚ ಎಂ.ಎಸ್‌.ದೇವೇಂದ್ರಕುಮ di ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
(RS) ಸಾರಣೆ ನ ೨. [ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 14.00 ರಿಂದ 16.20ವರೆಗ ಇರ್‌ ” ಪಾಪತಿಸಿದೆ 
is ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನ೦24344) 
5054-03-337-0-01-154 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಕಾ. ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ - ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆ sad i Sd dc 
RA ಎ೦. ರಿ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಗಳಿ |ಕ.ಮೀ 35.00 ರಿಂದ 38.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯಗ್ದಿ ಹಾಗು Recs 0.00 ನಾ ಷ್ಟ cea 
ಸುಧಾರಣೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಸಿ.ಆರ್‌.ಪಿ 10) ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ23948) ಜ್ಞುಲ್‌ 'ಹಫೀ ಹಾ 
_ SSNS y ದಾ 
5054-03-337-0-01-154 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಈ. ಬೆನಕನಕೆರೆ-ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ku ee 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 118.00 ರ೦ದ 22.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗು 100.00 ಶ್ರೀಮಂಜುನಾಥ 0.00 pe 
ಸುಧಾರಣೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (.ಆರ್‌.ಹಿ 13)(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ24642) ಪ್ರಧಾ 
5054-03-337-0-01-154 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ: ಬನಕುಪ್ರೆ ಮೂಢ್ಗಕೊಪಲು ಮಾರ್ಗ 
554 Ya TN 5 ಕೆ.ಎಸ್‌ ಅತ್ವಫನನಿರಾ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿ ಗೊರೂರು ಚಿನಕುರಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ಥೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಂದ ಹಣನಡ 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
ಸುಧಾರಣೆ 4.50ವರೆಗೆ/(ಇಂಡೆಲಟ್‌ ನಂ24545) _ 
FOSS ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌, ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
REE ಸಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಚನ್ಮಾಪುರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 12.00 ವರೆಗೆ _ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವದಿ i: 150.00 ಮೆ:ಏಎಸ್‌ಐಪಿ 19.45 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದಿ 
p ಬಸ್ತಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಲಡೆಂಟ್‌ 10164 x 


2016-17 ಸೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿ Y 
ಕೃಶೀರ್ಷಿ" ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ (ರೊ. ಲಕ್ಷಗಳ *y ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಳಗುಂಬ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
5054-03-337-0-01-154 
[ಮಾರ್ಗ ಹೊಸೂರು ಕೋ ಡಿಹಳ್ಳಿ ರುದ್ರನಹಳ್ಳಿ ಜ್ಯೋತಿಮಲ್ಲಾಪುರ 
ee: ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ ರಸ್ಸೆಗಳೆ K 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆಗಳೆ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ ಸದ್ದಿ ೦೦೦ ರಿಂದ 400 ಮೆಃಎಎಸ್‌ಐಪಖಿ 176 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 
ಇಂಡೆಂಟ್‌ 10175 


ಸುಧಾರಣೆ ಭಿವೃದ್ಧಿಇಂಡೆಂಟ್‌ 10160 


5054-03-337-0-01-154 ಬಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾರೇಕೆರೆ ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ದ್ರಿ 50.00 ಮೆ:ಎಎಸ್‌ಐಪಿ 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬ 
ಸುಧಾರಣೆ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 10157 
5054-03-337-0-01-154 = 
ಕಲ್ಲನಾಯಕಸಹಳ್ಳಿ ಆರಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ 
ಸ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ | ಹ ನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 50.00 ಮೆಃಎಎಸ್‌ಐಪಿ 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 


ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ24500) 


054-03337005 ಹಾಸನ ತಾ: ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಗಳೆ ಮಾರ್ಗ ಎರೆಹಳ್ಳಿ — ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ - ಕಾಟಿಹಳ್ಳಿ - ಎತ್ತಿನಕಟ್ಟೆ — 10.00 ಶ್ರೀ.ಎಸ್‌.ಎಂ.ದೇವೇಂದ್ರಕು 000 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
HE (3 6 ¢ ' ' 
ಸುಧಾರಣೆ ಈಚಲಹಳ್ಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ಠಿಂದ 9.00 ವರೆಗೆ "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಆಯ್ದ ಮಾರ್‌ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


" 5054-03-337-0-01-154 

ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಗಡಿಯಿಂದ ಕಣಕಟ್ಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳಿ [ನ } Ki 
(ಯೋಜನೆ) ಸ [0 980 ಕಮೀ. ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24677 ಹ, ಶ್ರೀಿಕಿವಾಂದ p40 ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 ಹಾರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಚುಳಿಯಾರ್‌-ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಮಾರ್ಗ ಕಣಕಚ್ಛಿಹ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 7.50 ರಿಂದ 9.30 "ಧರೆಗೆ ಮರು” 50.00 ಶ್ರೀ.ಶಿವಾನಂದ 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
ಸುಧಾರಣೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24845 


5054-03-337-0-01-154 ಹುಳಿಯಾರ್‌-ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯರೇಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ [ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸೀತಾಪುರ ಕೊಪ್ಪಲು ಕಿ.ಮೀ. 1.00 80.00 ಶ್ರೀ. ಶಿವಾನಂದ 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
ಸುಧಾರಣೆ ರಿಂದ 300. ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24646 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಷರ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಆಾ. ಮೊಸಳಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ - ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 18.00 ರಿಂದ 27.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಗು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಸಿ.ಆರ್‌.ಪಿ 10) (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ24664) 


ಹಾಸನ ಈಾ: ಕಂದಲಿ - ಬೈಲಹಳ್ಳಿ - ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ಸೆ ಮಾರ್ಗ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ - ಉಗಸೆ - 
ಮಾರನಹಳ್ಳಿ - ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ _ ಶಂಕರಕೊಪ್ಪಲು ಕಿ.ಮೀ 10.00 
ರಿಂದ 12.00 ಮತ್ತು 15.00 ರಿಂದ 16.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
(ಅಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ24448) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಅಂದಾಜು ಹೊತ್ತ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


80.00 


ಅರಕಲಗೂಡು ಶಾ॥ ಮಾದಪುರ-ಕೂರ್ಗ್‌ಬಾರ್ಡ್‌ರ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಮಾರ್ಗ ಲಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ-ಬಿದನೂರು- ಪೆಗ್ಗಡಿಹಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕಬೆಮ್ಮತ್ತಿ- 
ದೊಡ್ಡಬೆಮ್ಮತ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಂದ 5.50 ಮತ್ತು 10.20 
ರಿಂದ 17.265 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕೆಲಸ-2010-12(ಟಿಜಜಿಟಿಣ ಓಔ:10939) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ವೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಭಾರಣೆ 


ರಾ.ಹೆ 48 ರಿಂದ ಬಾಳಿಹಳ್ಳ - ಹೊಂಡಹಳ್ಳ-ಬಾಚಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 10.00 ರಿಂದ 27.00 ಕಿ.ಮೀ 
ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲಸ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಪೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ// ೮ಉ.ಹೆ 48 ರಿಂದ ಗುಲಗಳಲೆ ಹೆಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಉದೇವಾರ-ಬೆಳಗೋಡು ಸೇರುವ ಠಸ್ಥೆ ೧.00 
ರಿಂದ 5.10 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲಸ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಅರಕಲಗೂಡು-ಹೊಳಲಗೋಡು ರಸ್ತೆ 
ಮಾರ್ಗ ಕತ್ತಿಮಲೇನಹಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 13.708 ಮಿ: 
ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 28892 


100.00 


ಬಿ.ಹೆಚ್‌. 


2016-17 ನೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕೆ.ಎಸ್‌ ಅತ್ನಥನಸಿರಾ 
ಯಣಗೌಡ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಶಿಷು ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾಚತಿಸಿದೆ 


ಕೆ.ಎಸ್‌ ಅತ್ನಥನಾರಾ $82 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಯಣಗೆರಿಡ ' ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 

ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 

ಎಂ.ಟಿ.ನಾಗರಾಜ್‌ 0.00 _ ಈ 


ಬಂದಿದೆ 


ರೂಯೀಗೌ 0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 


0.00 
ಗಂಗಾಭರಾಚಾರಿ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಿಂಗರಾಜಪ್ಪ 37.02 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾವತಿಸಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಭಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳಿ 
ಸುಭಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


I 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಷರ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕಣಿವೆಬಸಪ್ಪ-ಹುಲಿಕಲ್‌-ಹಂಡ್ರಂಗಿ 
ಮಾರ್ಗ ಕೊಡಗು ಬಾರ್ಡರ್‌ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 
28.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-34050 


ಬಿಕ್ಕನಾಯಕನಃಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ಯಿಂದ ಕಣಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2.00 ರಿಂದ 4.80 
ಇಇಂಡೆಂಟ್‌ 10112 


ಬಾಚೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೊಡೇನಹಳ್ಳೀ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
'ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಅದಿಹಳ್ಳಿ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 
10173 


ಮಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಕಲ್ಲುಂಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ 


'ಮಲ್ಲಾಪುರ-ಕಲ್ಲುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ, 7.00 ರಿಂದ 8.00 ವರೆಗೆ 
ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24781 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಪೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಪೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಹಾರನಹಳ್ಳಿ-ಜಾವಗಲ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಂದ್ರಾಳು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ತುಮಕೂರು-ಜೊನ್ಸಾವರ ರಸ್ವೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 12.00 
ರಿಂದ 13.00 ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24784 


ಹಾಸನ ನಗರದ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.18 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 5.25 
ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ 
ನಂ24439) 


ಅಡಗೂರು - ಸಂಕೇಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 4.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24530 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


R ರ ಜೆ 
(6ೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


2016-17 ನೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ರಮೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
(ಕೊಥಾರಿ) 


ಮೆಎಎಸ್‌ಐಪಿ 


ಮೆ:ಎಎಸ್‌ಐಪಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


100.00 


ಪೂರ್ಣಗೋಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಶ್ರೀ. ಶಿವಾನಂದ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬ 


ಶ್ರೀ.ಶಿವಾನಂದ 


ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌ ರಾಮೇಗೌಡ 


ಶ್ರೀ.ಸಯಡ್‌ ಶಫಿಕ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಚಿತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾಪತಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಚಿತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಚಿತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾವತಿಸಿದೆ 


2016-17 ನೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಕಾಮಗಾವಿಯ ವಿವರ ೨ | ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಚಿಸರು 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | 3 ಅನುದಾನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) 
R ; ನ Beko p 


5054-03-337-0-01-154 
67 | ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 32: ಕಲ್ಲುಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ, ಶ್ರವಣೂರು, ಮಂದಿಗೆರೆ 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.50 ಲದ 10.50 ಮತ್ತು 17.00 D0” 26.40 
ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ24180 ) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಚಿತಿಮು 
ಪಾಪತಿಸಿಣೆ 


250.00 


5054-03-337-0-01-154 
68 | ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೋಡಿಗುಬ್ಬಿ ಬಸವಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ 
ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 12.00 8.ಖುೀ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ -34064 


ಕಾಮಗಾರಿ ಸೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಪಿಮ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಿಂಗರಾಜಪ 126 
cc ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಜೆ 


ಹಾಸನ ತಾ: ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಮುರ್ಗ 
ಚಿಕ್ಕಚಾಕನಹಳ್ಳಿ, ಹಾರನಹಳ್ಳಿ, ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಬಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಕರಡೇವು 
ಕುಂದಾರು ಮಠ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.50ವರೆಗೆ 
(ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು) (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ 
35089) 


5054-03--337-0-01-15-4 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಕೆಎಸ್‌ ಅತ್ನಥನನಿರಾ 


.00 
ಯಣಗೌಡ Y 


ಏಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌, ನಿಟ್ಟೂರು ಬಾಗೇಶಸುರ ಗಂಡಸಿ ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗಡಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 45.00 ರಂದ 50.00 ಪರೆಗೆ ಅಭಿಪೃದ್ಧಿಇಂಡೆಂಪ್‌ 
10153 


5054-03-337-0-01-154 
ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಲತಿಮ 
ಪಾವತಿಸಿದೆ 


200,00 


ರ 


5054-03-337-0-01-154 
ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಮೆಸಿದ್ದೇಶ 
ಇಚಿಜಿನಿಯರ್ಸ್‌ ಮುತ್ತು 
ಕಂಟ್ರಾಕರ್‌ 


ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಜಾವಗಲ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೈರಾಂಬುದಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ತುಮಕೂರು ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಪೃದ್ಧಿಇಂಡೆಂಟ್‌ 10162 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಪಾಪತಿಸಿದೆ 


$0.00 


ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-7 ರಿಂದ ಗಂಡಸಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ, 12.00 
ರಿಂದ 17.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಇಂಡೆಂಟ್‌ 10169 


5054-03-347-0-01-154 
ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ವೆಗಳೆ 

6 ಲ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 


ಮೆ:ಎಎಸ್‌ಐಸಿ 
ಪಾವಕಿಸಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 
ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳ 
ಸುಭಾರಣೆ 


ಕರಗುಂದ ಕಮಲಾಪುರ ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ಕಡೇಹಳ್ಳಿ ಕಮ್ಮಾರಘಟ್ಟ 
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ನೀರಗುಂದ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಇಂಡೆಂಟ್‌ 10177 


15.00 ಮೆ:ಎಎಸ್‌ಐಪ i ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


714 | ಹಾಸನ 


5054-03-337-0-01-~154 
75 | ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
76 | ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
77 | ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


78 | ಹಾಸನ 


5054-03-337-0-01-154 


79 | ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿ 


ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


2016-17 ಸೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
'ಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 
ಕಾಮಗಾ (ಈೊ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು i ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
4 


ಗಂಡಸಿ ಸಂತೆಮೈದಾನದಿಂದ ನೊಣವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಇಂಡೆಂಟ್‌ 10179 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಚನ್ನರಾಯನಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಸಿ.ಎನ್‌.ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಚೇನಹಳ್ಳಿ - 
ಅಗ್ರಹಾರಕೊಪ್ಪಲು - ಅಗ್ರಹಾರ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ 
ಸಿಎನ್‌ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಿಂದ 10.00 
ವರೆಗೆ) (ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು) (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ 35109) 


ಕೆ.ಎಸ್‌ ಅತ್ಸಥನಾರಾ 
ಯಣಗೌಡ 


120.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬ 


ಹಾಸನ ತಾ. ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಟ್ಟೂರು 0.00 ಕಿ.ಮೀ 
ನಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಹುಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ-ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ- 
ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ ನಾಯಕರಹಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಮೂತಿಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು) (ಇಂಡೆಂಟ್‌ 
ನಂ 35093) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾಪತಿಸಿದೆ 


ಹೆಚ್‌.ಕೆ.ಕಾಂತರಾಜು 


ಯರೀಗೇನಹಳ್ಳಿ ಶಶಿವಾಳ ರಾಂಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 
ಇಂಡೆಂಟ್‌ 1011 


ಮೆ:ಎಎಸ್‌ಐಪಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 


ಗೊರೂರು - ಚಿನ್ನಕುರಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ , 
ಮುತ್ತಿಗೆ ; ಕಲ್ಲುಗುಡುಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಗೊರೂರು - ಚಿನ್ನಕುರಳ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾರ್ಪಾಡು 
ಅಂದಾಜು) (ಇಂಡೆಲಟ್‌ ನಂ 35088 ) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾಪಷತಿಸಿದೆ 


100.00 ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌ ರಾಮೇಗೌಡ 


ಕಿಕ್ಕೇರಿ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 6.40 ರಿಂದ 6.80 ಮತ್ತು 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 


12.00 ರಿಂದ 14.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 120.00 ಬಿ.ಎಂ. ರಂಗೇಗೌಡ ರಟೇಕಾಗಿದೆ 
(ಸ.ಆರ್‌.ಪಿ-17(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 35635) ಅಕಾ 
ಗೊರೊರು-ಚಿನಕುರಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 41.60 ರಿಂದ 44.00ರ 

ನಕಲಿ: ರಸ್ಸೆ p ಪ 150,00 ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌ ರಾಮೇಗೌಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 35637) 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


ಅಂಬಾಜು ಮೊತ್ತ 


ರ ಜೆಸರು 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಜೆ 


2016-17 ನೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುಬಾನ 

(ಕೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಗಂಡಸಿ ಸಂತೆ ಮೈದಾಸ-ನೊಣವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 42.00 
ರಿಂದ 52.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಇಂಡೆಂಟ” 
ಸಂ 35639) 


ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ-ಮಟ್ಟನವಿಲೆ-ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ರಸ್ಕೆ ಸರಪಳಿ 22.00 
ರಿಂದ 23.00 ಮತ್ತು 26.00 ರಿಂದ 30.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 35641) 


5054-03-337-0-01~154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಪಾಪತಿಸಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣ 


ನಾಗಮಂಗಲ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೂಳ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 25.00 ರಿಂದ 
31.20ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 
35644) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಪೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-ದಿಡಗ-ದಬ್ಬೆಘಟ್ಟ ಸರಪಳಿ 52.00 ರಿಂದ 
54.00ರ ಪಠರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮುಗಾರಿ.(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 
35643) 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಕಿನ್ನರಹಳಿ.- 
ಮಾಚಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಸರಪಳಿ ಕ.ಮೀಂ.00 ರಂದ 6.40 ರ ಪರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 35051) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಪಾಸಸ`ಜಕ್ಷ'ಆರನಕರ ತಾಲ್ಲೂಕಿ ಗಂಡಸ ಹೋಬಳಿ 
ಕೊನೇಹಳ್ಳಿ-ತಿಪಟೂರು-ದುದ್ದ ರಸ್ಕೆ ಸರಪಳಿ 13.00 ರಿಂದ 
15.00 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗ ಅಭಿನೈದ್ದಿ ಕೆಲಸ. 35963 


ಎನ್‌.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಕೇನಹಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಮೀ 
(0.00 ರಿಂದ 0.50 ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಪೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 
35113) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಪೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


0.00 ರಿಂದ 0.75 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಇಂದೆಂಟ್‌ ಸಂ 
35114) 


ಪೆಂಕಟೇಶ್‌. ಕೆ.ಆರ್‌ 


ಕೆ.ಎಸ್‌ ಅತ್ನಧೂಗಿರಾ 


ಬಿ.ಎಂ. ರಂಗೇಗೌಡ 0.00 
ಮಂಜುನಾದ 0.00 
100.00 ವೆಂಕಟೇಶ್‌. ಕೆ.ಆರ್‌ 0.00 


. 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ೭ 


ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 


ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಯಣಗಿದ 
\ 
| 
ವ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಜಿ.ಎಸ್‌.ರವಿ 0.00 ಸಾಮುಗಾಗಿ ಹ 
ಪಾವತಿಸಿ 
—— ಮ ಮ 
100 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಶಿಷು ಬಿಲ್ಲು 
§ ಪಾಬತಿಸಿದೆ 
sii pe 
| 100 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


TN SEE 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ವಿವ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳ) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಪೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


4 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕು ಅರೇಹಳ್ಳಿ-ತೊಳಲು ರಸ್ತೆ (ಎ.ಟಿ.ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಿ.ಮೀ 4.50 ರಿಂದ 5.30 ಮತ್ತು5.75 ರಿಂದ 
6.85(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 35084) 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲ ಅರಸೀಕಿರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀಃ ಇನೆ 
ತಿಪಟೂರು-ದುದ್ದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 47.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 
48.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ! 35964 


y 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಪೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಸಯದ್‌ ಶಛಿಕ್‌ 


2016-17 ನೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 


ಪಾಪಶಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹಾಸನೆ`ಪಿಕ್ಸ "ಆರತ ತಾಲ್ಲೂನ ಇಸ್‌ ಕಸಹಾಂದ 
ಗಂಡಸಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಯರಗನಾಳು, 
ಬಾಗೀವಾಳು ಸರಪಳಿ 0,80 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 1.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 35962 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 

ಆದಿಹಳ್ಳಿ ಗಮದ ವರೆಗೆ 4 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 35104) 

ಹಾಸನೆ`ಜಕ್ಲೆ ಅರಿತರೆ ಾಲ್ಲೂಹ ಎಂ. ಎರ್‌ ಕಸ್ಸ್ಕಹಂದ 

ಬಿದರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 2.00 

ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 36434 100.00 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಹಾಸನ”ಜಳ್ಳ`ಆರಸೀತರ ತಾಲ್ಲೂಕ "ಎಸ. ಎಫ್‌ ಯಡ 
ಎ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಸಿಂಗೇನಹಳ್ಳೀ, ಚನ್ನಾಪುರ, 
ಕುಡುಕುಂದಿ ಸರಪಳಿ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮಿಃ ವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 364133 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಗಂಗಾಧರ್‌ .ಬಿ.ಕೆ. 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಚಾವಗಲ್‌-ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಿಮೀ!7.50 ರಿಂದ21.50 (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 34875) 


ಶ್ರೀಎಲ್‌.ಎಸ್‌.ಜ್ಞಾನೇಶ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಚಿತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 


ಪಾಪತಶಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 


ಪಾವತಿಸಿದೆ 


2016-17 ನೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 
ಅಲಬಾಜು ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಲೆಳ್ಳಶೀರ್ಪ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ KN ರರ ಹೆಸರು ರಿಯ ಪ್ರಸುತ ಹಂತ 
ಃ (ರೂ ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | ಸತಿಗೆ ಚಾರರ 5 ಅನುಜಾನ Ka 
(ಈೊ. ಲಕ್ಷಗೆಳಲ್ಲಿ) 
We 4 ್‌ 7 8 
5054-03-337-0-01-154 [ಶಾಸನ ದಲ್ಲಿ ಅರಯಸೀಕಿರೆ ತಾಲ್ಲೂಕ ಕಟಕ 'ಕ್ತಯಂಡ 
96 | ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಕೆಂಬಾಳು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಾಗೂರನಹಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಂದ 39.82 
ಸುಧಾರಣೆ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 36436 
————- ಜಾ SS 
5054-03-337-0-01-154 ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಸಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರಸೆಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ರಸ್ತೆ 
<i - i ಪ ಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
97 | ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ [ಮಾರ್ಗ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ-ಫರಿಗಟ್ಟಿ-ನರಸಿನಕುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 6.18 li 
ಸುಧಾರಣೆ ರಂದ 4.90 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (44398) ಕ 
5054-03-337-0-01-154 ಅರಕಲಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ.ಹ೦ಗರಹಳ್ಳಿ - ces a ಭಕ 
98 | ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿ |ಮಾಕನಹಳ್ಳೀ-ಗುಬ್ಬಿ-ಸಿದ್ದಹಳ್ಳಿ-ಕೊಣಸೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಖಳಿ 1700 97.38 < per s iN 
RN ಸುಧಾರಣೆ ರಿಂದ 21.008.ಮೀ ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (42638) ER 
--- Ke ವ ಬದ ವ ಜಾ 
5054-03-337-0-01-154 ಹಾಸನ ತಾ: ಬಿಳಿಕೆರ-ತರೆಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ 75,80ನೇ ಕಿಮೀ. ನಿಂದ & alii sacl 
ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ [ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2,50 1.85 We a 
y pe ಪಾಚಿತಿಸಿದಿ 


ಸುಧಾರಣೆ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸುತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (41572) 
1’ pd 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ -ಆರಸೀಕರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪೂರು- 
ಗೋವಿನಕೆರೆ ಗೇಟ್‌ (ಬಾಗೂರು - ತಿಪಟೂರು) ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 35111) 


5054-03-337-0-01-154 
ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ವೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಕೆ.ಎಸ್‌ ಅತ್ವಥನಾರಾ 4564 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಯಣಗೌಡ Fi ಪಾಬತಿಸಿಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆಗಳ 
ಸುಭಾರಣೆ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಗೊರೂರು-ಹೊಳೆಸರಸೀಪುರ-ಬಸವನಚಳ್ಳಿ 
ಮಾರ್ಗ ಹೆಚ್‌.ಎಂ.ಕೆಜಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 
ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ. ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃಗ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿ(44411) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಷು ಬಿಲ್ಲು 


25.00 
ಪಾಪಠಿಸಿಬೆ 


ಎ.ಖೈ, ಮೂರ್ತಿ 0,00 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಕೊೋಣನೂರು-ಬೆಳವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 

ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ-ಮುತ್ತುಗಡ ಹೊಸುರು ಸರಪಳಿ 3.80 ರಿಂದ 7.00 

ಮತ್ತು 9.60 ರಿಂದ 10.60 ಕಿ.ಮೀ. ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
Ed ಲು 

(42723) 


5054--03-337-0-01-154 
ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


2016-17 ನೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 


ಅಂಜಾಜು ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ದ! 'ಮಗಾರಿಯ ತ ಹಂತ 
ಕೃಶೀರ್ಷಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾಠರ ಹೆಸರು AE ಕಾ: ಪ್ರಸ್ತು: 
(ಠೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಹಾಸನ ತಾ: ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌರೀಪುರ ಮಾರ್ಗ ಕಬ್ಬಳಿ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.80 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (40813) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


A 
WN is 
35.77 
0.00 
0.00 
15.32 
ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌ ರಾಮೇಗೌಡ 131.52 
53.07 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅತ್ತಿಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ 
ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಡಿ.ಸಮುದ್ರವಳ್ಳಿ, ಕತ್ತರಿಘಟ್ಟ ಕೊಪ್ಪಲು) ಸರಪಳಿ 
0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ.(41700) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಬಿ.ಟಿ.ಸಾಗರಾಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ವೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಹಾರನಹಳ್ಳಿ-ಜಾವಗಲ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಂದ್ರಾಳು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.00 
ರಿಂದ 11.60 ಪರೆಗೆ ಅಧವದ್ಧಿ (41616) 


ಎಂ.ಶಿವಶಂಕರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹಾಸನ ಜಿಕೆ ಅರಸಿ ತಾರ್ಲೂಹ ಎಂಸ ಎಫ್‌ ನಷ್ಸಾಹ 
ಬಾಗೇಶಪುರ-ಗಂಡಸಿ-ದಸರಿಘಟ್ಟ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 34.00 
ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 39.00 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 36435 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಪೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಹಾರನಹಳ್ಳಿರಿಂದ ಹುಳಿಯಾರ್‌-ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಮಾರ್ಗ ಕಣಕಚ್ಛಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.750 ರಿಂದ 1.75 ವರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (41638) 


ಈ.ಮಂಜೇಗೌಡ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


$054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಹಾಸನ ತಾ. ಯಲಗುಂದ ಜಾವಗಲ್‌ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಂದ 5.00 
ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(41752) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾಪತಿಸಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಹಂಗರಪಳ್ಳಿ-ಮಾಕವಳ್ಳಿ-ಕಳ್ಳಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳ.- 
ಜೋಡಿಗುಬ್ಬಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 15.35 ಕಮೀ. ವರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (44402) 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಿಂಗರಾಜಪ್ಪ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


4 


ಟಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಎ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
ಬೆಳಗುಂಬ ಹಾಗೂ ಬಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.20 ರಿಂದ 
4.20 , 455 ರಿಂದ 5.40 ಮತ್ತು 5,75 ರಿಂದ 5.95 ವರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (49271) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಬೇಲೂರು ತಾ. ಹನಿಕೆ ಕೆ.ಬಿ. ಹಾಳ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 10.00 
ರಿಂದ 17.00 ಕಿಮೀರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (40750) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ವೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ | 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಭಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಅರಸೀಕೆರೆ-ಬೆಂಡೇಕೆರೆ-ಗರುಡನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
1.00 ಮತ್ತು 5.00 ರಿಂದ 8.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (41643) 
ಎನ್‌.ಸಿ.ಎ ರಸೆಯಿಂದ ಜಿ.ಎನ್‌.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಮಾರ್ಗ ಸಾಣೇನಹಳ್ಳಿ -ನೆಟ್ಟಿಕೆರೆ-ವಾರನಹಳ್ಳಿ-ತರಭೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 
ಸರಹಳಿ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 35112) 

ಬೇಲೂರು ತಾ. ಯಲಗುಂದ-ಜಾವಗಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಿ.ಮೀ. 
13.50 ರಿಂದ 21.50 (41656) 


5054-03-337-0~01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಈಾ. ಸಿ.ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 48.00 ರಿಂದ 
ಗೆಂದಿಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ವೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.90 
ಹಾಗೂ 3.00 ರಿಂದ 4.50 ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ 
(41060) 


ಅಂಬಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೊ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


2016-17 $e SONY 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಸೆ; ಯು ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಚೆಸರು swat ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) 
6 7 8 wa 


ಶ್ರೀಎಲ್‌.ಎಸ್‌.ಜ್ಞಾನೇಶ 56.84 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹೆಚ್‌.ಕೆ. ಕಾಂತರಾಜು 38.04 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Re 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ 


0.00 
ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಶ್ರೀಎಲ್‌.ಎಸ್‌.ಜ್ಞಾನೇಶ 


ಕೆ.ಎಸ್‌ ಅತ್ವಥನಾರಾ K 
ಶ್ವ ನ 14.76 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
ಯಣಗೌಡ 
ಭಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌ ರಾಮೇಗೌಡ 200.00 ik k ಈ 
ಪಾವತಿಸಿದೆ 
ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌ ರಾಮೇಗೌಡ 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹಾಸನ ತಾ. ಕಂದಲಿ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
ಗುಂಡಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ದಸೂರು ಕಡದರವಳ್ಳಿ ಗುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಸಾಲಗ್ಗಮೆ 
ಸರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ 23.00 ರಿಂದ 29.00 ಪರೆಗೆ ಅಭಿಪೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(41381) 


200.00 


ಹೆಚ್‌.ಕೆ.ಕಾಂತಬಾಜು 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ವಿ: 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಗೊರೂರು-ಚಿನಕುರುಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಮುಿಗೆಹರೆಹಳ್ಳಿ 
ಸರಪಳಿ 2.608.ಮಿ ರಿಂದ 3.678.ಮಿ ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಗಲೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 35091) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಭಾರಣೆ 


[ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-ಕಲ್ಲುಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ- 
ಶ್ರವಣೂರು-ಮಂದಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಎಲೆಚಾಗಹಳ್ಳಿ-ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ, 
7.00 ರಂದ 9.50ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (41633) 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಿಂಗರಾಜಪ್ಪ 


ತುಮಕೂರು ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ಟೆಯಿಂದ ಹುಳಿಯಾರ್‌ ಕೇರಳಾಪುರ 
ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಪೊನ್ನಸಮುದ್ರ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ನಾಗೇನಹಳ್ಗೀ 
ಕಮಲಾಪುರ ಕರಗುಂದ ಬೋರನಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವದ್ಧಿ 9.00 ರಿಂದ 14.00ಇ೦ಡೆಂಟ್‌ 10180 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅರಕಲಗೂಡು ಹೊಳಲಗೋಡು ರಸ್ತೆ 
ವಯಾ ಕತ್ತಿಮಲ್ಲೇನಚಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 8.00 ರಿಂದ 13.70 ಕಿ.ಮೀ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-34047 


ಐಂ.ಟೆ ನಾಗರಾಜ್‌ 


ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕು ಬಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಿ.ಮಿ.6,00 


ರಿಂದ 8.00 ಮತ್ತು 16.35 ರಿಂದ!8.35 (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ ಸಯದ್‌ ಹಫಿಕ್‌ 


2016-17 ನೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೂ, ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕಲಗೊಡು 
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೈಸೂರು-ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ 
ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಗರನಪಲ್ಳಿ-ದೇವರಮುಡ್ಧನಹಳ್ಳಿ- 
ಮೂಡಲಹಿಪ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಶ್ರವಣಬೆಳಗುಳ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಕ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 21.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ನೀರಾಷರಿ ರಸ್ತೆ) 
ಭಿವೃದ್ಧಿ ( 35946) 


ಎಸ್‌.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ದಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕ್ರ 
ಸ ವಿಭಾಗ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 
4 SA EPSPS NRE 
5054-03-337-0-01-154 
123| ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
124 | ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
125 | ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
126 | ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಪೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


127 | ಹಾಸನ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 
ತಾ.ದೊಡ್ಡಕುಂಚೇವು-ಒಲಟಿಗುಡ್ಡ-ಅತ್ತಿಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ರೆಸ್ಟೆ ಕಿ.ಮೀ. 
0.00 ರಿಂದ 3.00ರವರೆಗೆ (3.75 ರಿಂದ 5.50 ಮೀಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ) 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ (41703) 
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2016-17 ಸೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೂ, ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


[] 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಡಾರರ ಹೆಸರು 


ಕೆ.ಎಸ್‌ ಅತ್ವಥನೂರಾ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ// ಚಂಗಡಿಹಳ್ಳಿ - ನಾರೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 
0.00 ರಂದ 5.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(47383) 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ-ಮಸರಂಗಾಲ ರಸ್ತೆ (ಲೂಪ್‌ 
ರೋಡ್‌) ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ. ಮಾಗೋಡು, ಮಣಜೂರು. 
ನೆಲಬಳ್ಳಿ, ಕೆಂದಿಣ್ಣೆ, ಮುಸರೆಂಗಾಲ. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 
0.00 ರಿ೦ದ 8.10 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(44410) 


ಹಾಸನ ತಾ: ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ-ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ, 
ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಬ್ಬಳಿ. ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕಿಮೀ 18.00 ರಿಂದ 23.00 
ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (41402) 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಮಾದಾಪುರ ಕೂರ್ಗ್‌ ಬಾರ್ಡ್‌ರ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಮಾರ್ಗ ಲಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ-ಬಿದರೂರು-ಹೆಗ್ಗಡಿಹಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕಬೆಮತ್ತಿ-- 
ದೊಡ್ಡಬೆಮ್ಮತ್ರಿ-ಮಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ-ಶಾನುಭೋಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 
0.00 ರಿಂದ 4.30 ರಿಂದ 6.60 ಮತ್ತು 12.10 ರಿಂದ 17.27 
ಕಿ.ಮೀ. ಪರೆಗೆ ಅಭಿನ್ಸಗ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(44407) 


250,00 303.85 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 ಯಣಗೌಡ RE 
150.00 ಟಿ.ಆರ್‌.ಪುರುಶೊತ್ತಮ 144.33 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
100,00 ಹುರುಶೋತ್ತಮ.೬ಆರ್‌ 68.13 ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

ಷಿ ರ ಮ el 
150.00 ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌ ರಾಮೇಗೌಡ 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
325,00 ರಮೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 100.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


2016-17 ನೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
pe p 


ಅನುದಾನ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಂ. ಮರ್ಕುಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಅತೀಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ 
ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಪರಸನಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 12.00 
ರಿಂದ 15.80ರಪರೆಗೆ (3.75ಮೀ ರಿಂದ 5.50ಮೀಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ) 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ(44109) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 
ಕೆ.ಎಸ್‌ ಅತ್ನಥನಾರಾ 
ಯಣಗೌಡ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಃ. ಮರ್ಕುಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಅತ್ತಿಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ 
ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಪರಸನಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಿಂದ 11.50 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ವೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಸಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಹೌಸಿಂಗ್‌ಬೋರ್ಡ್‌. ಕೋಡಂಗಿ ಕೊಪುಲು ಮಾರ್ಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.50 ರಿಂದ 3.50 ವರೆಗೆ ಅಭೀವೃದ್ಧಿ (43680) 
ಕೆ.ಎಸ್‌ ಅತ್ವಥನಾರಾ 
ಯಣಗೌಡ 


[ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 69.50 ರಿಂದ 
ಮಾವಿನಕೆರೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹಳೇಕೋಟೆ 
ಮಾದವರಾಯನಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿ೦ದ 
0.60 ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತೂ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ - ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು - 
ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.625 ರಿಂದ 1.625 ಕಿಮೀ) 


40,00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
(43617) ಕೆ.ಎಸ್‌ ಅತ್ವಥನಾರಾ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಸಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 38.50 ರಿಂದ ಯಣಗೌಡ 

ಉಲಿಬಾಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.60 ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 30.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ// ಚಿಕ್ಕಮಗ್ಗೆ - ಬೆಳವಾಡಿ - ಕೊರಟಗೆರೆ 

ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃಥ್ಧಿ 150.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ನಿಂಗರಾಜಪ್ಪ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ(44417) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಬೇಲೂರು ತಾ. ಮೂಡಗೆರೆ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ 13.20 ರಿಂದ 
18.00 ಕಿಮೀರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (40751) 


2016-17 ನೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 


5054-03-337-0-01-154 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಶಾ. ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 60.00 ರಿಂದ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ |ಕಡವಿನಹೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ವರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ.(41057) 


ಬೆಂಡೇಕರೆ - ಗರುಡನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ (0.00 ರಿಂದ 2.00 
ಕಿಮಿಲ) ಅಭಿವೃದ್ಧ (49303) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಸಿ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 


5054-03-337-0-01-154 F 
ಹೆಚ್‌.ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಎ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಶಣಿವಿನಕುಪ್ಪೆ. 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 


ಸುದಾರಣೆ ಶಾಸುಭೋಗನಹಳ್ಳಿ. ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 


5.00 ಕಿ.ಮೀ. ಪರೆಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (44403) 


5054-03-337-0-01-154 ಹಾಸನ ತಾ. ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ |ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (41401) 

ES SESE i 
5054-03-337-0-01-154 ಬೇಲೂರು ಈ ಹೆಟ್‌.ಹೆಜ್‌.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಿರುಮನಹಳ್ಳಿ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾಣೆನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 3.00 ರಿ೦ದ 5.50 

ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (40678) 
a 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಮಲ್ಲಾಪುರ-ಕಲ್ಲುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 04.50 ರಂದ 
04.70, 12.60. O೦ಡ 13.30 ರಿಂದ 13.65,13.75 ರಿಂದ 
13.85, 14.30005 14.60 ಮತ್ಳು 14.70 ರಿಂದ 16.30 ಪಠರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (49579) £ 


5054-03-337-0-01-154 ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ - ನಿಟ್ಟೂರು - ಬಾಗೇಶಪುರ - 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ |ಗಂಡಸಿ -ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 28.00 ರಿಂದ 33.00 
ಸುಧಾರಣೆ ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(49293) 


ES EE 


ಅಂಬಾಜು ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಭೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
(ಈ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಅನುಬಾನ ಪಸು; 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಲ 
200.00 ರಮೇಖ್‌ ಕುಮಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೆ.ಎಸ್‌ ಅತ್ತಥನಾರಾ 4 R 
ಬಸಿ 79,8 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಯಣಗೌಡ 4 il 
SS ಮಃ 
ಶ್ರೀಎಲ್‌.ಎಸ್‌.ಜ್ಞಾನೇಶ 68.84 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪುರುಶೋತ್ತಮ.ಟಿ.ಆರ್‌ 109,53 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌ ರಾಮೇಗೌಡ 144.03 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹೆಚ್‌.ಕೆ. ಕಾಂತರಾಜು 178,83 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
le ಮಾಮನ ಮಿಯ 
ಶ್ರೀಎಲ್‌,ಎಸ್‌.ಚ್ಲಾನೇಶ 32.50 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
100.00 ಬಿ.ಕೆಗಂಗಾದರ : 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


2016-17 ನೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


(ರೊ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


4 6 
ಹಾಸನಿತಾಲ್ಲೂಕು ದ್ಯಾಪಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಜಿ.ಮೈನಹಳ್ಳಿ 
5054-03-337-0-01-154 $ > ¢ 
ಸೇರುಸ ಳಿ ಕಿವಿ 
ಯೋಜನೆ) ಜೀಸ್ಸ ಮುಖ್ಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳ ನೇರುನ ಪತ್ತೆ ಸರಿಪಳ $ಮೀಂಸ0 ರಿಂದ 150: ರವರಿಗೆ 60.00 ಹೆಜ್‌.ೆ.ಕಾಂತರಾಜು 


ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 
35092) 


ಸುಧಾರಣೆ 


ಹಾಸನ ತಾ:ಬಿ.ಬ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೌಶಿಕ-ಮರ್ಕುಲಿ-ಮಳಲಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಿಮೀ 180 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 140,00 ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌ ರಾಮೇಗೌಡ 
[ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (41213) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ವೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಃ: ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆ ಕೆರೆಕೋಡಿಹಳ್ಳಿರಿಂದ 

ಉಗ್ರನಕೊಪ್ಪಲು, ಸೋಮನಾಥನಹಳ್ಳಿ ಪಾರೇಸ್ಸ್‌ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಕೆ.ಟಿ ood ಕೆ.ಎಸ್‌ ಅತ್ವಥನಾರಾ 
ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ | ಯಣಗೌಡ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (41699) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ-ಕೊಣನೂರು ರಸ್ತೆ 
ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂಜ 19.20 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 570.00 ಎಂ.ಟಿ ನಾಗರಾಜ್‌ 
35273 


S054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಠಸ್ಥೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಹಾಸನ ತಾ: ಬಿಜೆಮಾರನಹಚ್ಯಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 150.00 ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌ ರಾಮೇಗೌಡ 
[ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (41219) 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ವೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ, ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎ.ಸಿ. ರಸ್ಕೆಗೆ ಸೇರುಖ 
ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 13.00 ರಿಂದ 18.00 100.00 ಮೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಷರ್‌ 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃಗ್ಟ (41641) 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ಈ // ಎಸ್‌.ಎ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಎ.ಸಿ. ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೈಕೆರೆಗಾಡಿ, ಬೈಕಿರೆ ಗ್ರಮ, ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಕಿ.ಮೀ 
2.60 ರಿಂದ 4.30, 6.50 ರಿಂದ 7.50 ಮತ್ತು 8.30 ರಂದ 
11.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(42080) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


200.00 ಗುರುಪ್ರಸಾದ್‌ ರೈ 205.60 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


2016-17 ನೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 


ee 


ಅಂಬಾಜು ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಷರ ವ ಸ; ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಕೃಶೀರ್ಷಿ' ಗಃ ವಿಷ (ಡೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರಲೆ ಜೆಸರು ಅನುಟಕನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಲಳ 
(ರೊ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
6 7 8 K 
5054-03-337-0-01-154 ಅರಕಲಗೂಡು ಶಾ॥ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ಸರಸೀಪುರ-ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ 
ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ |ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.65 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕೆ.ಆರ್‌.ನಿಂಗರಾಜಪು 124.44 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ.((44408) 


ಸಕಲೇಶಖುರ ತಾ // ಜಾನೆಕೆರೆಯಿಚಿದ ಕುದ್ರಂಗಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ 
ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(45764) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಪೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


100.00 ವೈ.ಆರ್‌.ರಮೇಶ್‌ ರಡ್ಡಿ ಣಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ// ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ - ತಂಬಲಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 


10.64 
ರಿಂದ 5.808.ಮೀ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (47375) ಸ 


ಎಂ.ಟಿ.ನಾಗರಾಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಎಂ.ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂರ್ಗ್‌ ಬಾರ್ಡ್‌ರ್‌ 
ರಸ್ಗೆ ಮಾರ್ಗ ನಿಲಕುಂದ, ಯಡಿಯೂರು. ಮಾದನೂರು, 
5054-03-337-0-01-154 ಬಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಹೆ.ಹೊಂಗಳಲೆ, ಹಂಡ್ರಂಗಿ, ಸಿ 
13.80 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದು 
ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿ |[ಅಬ್ಲೂರ್‌. ಸುಳಗೋಡು ಸೋಮವಾರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳ 0.00 ರಮೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 0.00 ಒಟ igh ತಗ ಹ ಬ 
ಸುಧಾರಣೆ ರಿಂದ 1.60.2.60 ರಂದ 8.23. 12.00 ರಿಂದ 16.00 ಮತ್ತು ನಿ ಕಲಸ ಪನಹಿಯುಲ್ಲಿದೆ 
18.00 ರಿಂದ 21.00 ಕಿ.ಮೀ. ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ(44375) 
5054-03-337-0-01-154 ಅಲೂರು ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ರಿಂದ 22.00 ನಾ ಾರನವವಿ 
ಹಾಸನ | (ಯೋಜನ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿ |8.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಯದ್‌ ಷಫಿಕ್‌ 93.69 ರ ದ್ಭು 
ಸುಧಾರಣೆ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 9975 ಸ'ಪ್ರಗಿಯಲ್ಲಿಟ 
g | [ಜೇಲೂರು ಠಾ. ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ಟೆಯಿಂದ ಚಿಲ್ಕೂರು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ii ವ್ಯ a 
ಧು ಟಿ 2.00 ಕಿ.ಮೀ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಜಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ [ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುಪ ರಸ್ತೆ 0.೧0 ರಿಂದ ಹೆಚ್‌.ಕೆ.ಕಾಂತರುಜು 99.33 pa Pi ಸ Fe Fie 
ಸುಧಾರಣೆ 4.00 ಕಿಮೀರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (40688) ಫೋ 
5054-03-337-0-01-154 ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಕಛನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ಅರಕೆರೆ ರಸ್ತೆ 05.00 Lc pla Abd EE ok 
«! py . A) Pp Me 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ |ರಿಂದ 06.40, 05.00 ರಿಂದ 6,40 . 08.00 ರಂದ 09.00 100,00 ಶಿಪಾನಂದ 52.86 ಜೈ 


ಮುಗಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು 12.00 ರಿಂದ 15.00 ಪಠೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (49317) 


2016-17 ನೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 


ಕ್ರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ } 
ಲೆ ಕೆ ಗಾರಿಯ ವಿ: ~ | ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಥೆ ಹಂತ 
| ನಿಭಾಗ ಕೃಶೀರ್ಷಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ (ಈಡ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ತ್ರಿ ಅನುದಾನ ಪ್ರಸ್ನು: 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


3 ————— 
5054-03-337-0-01-154 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಚ್ಛಂಗಿ-ಐಗೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 3.05 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು 
ಸಃ 'ಜ; ,. ರಸ್ಕೆಗಳೆ 0 .ಜಿ.ರಂಗೇ ಗೌ a ಇ 
157 | ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ [ರ್ರ 930 8.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 30049 ರನ ತ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಬೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
58 | ಹಾಸ pe Seshgcor ಭ್‌ pn Fic 00.00 ಕೆ.ಎಂ.ಪರಮೇಶ್‌ eptinaidue. sdke pin 
1 ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಿ ರಸ್ತೆ ಮೀ 0.00 ೦. ಅಭಿವೈದ್ಲಿ 2 ಎ೦: N ಮುಗಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಣಾಮಗಾರಿ(47709) . 
ಅರಕಲಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ.ಕೆರಗೂಡು- 
5054-03-337-0-01-154 
4 ರಾಮೇನಹರ್ಳಳೀ-- -ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.40 ರಿಂದ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ 
159 | ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ ರಸೆಗಳಿ 125.0 ಕೆ.ಆರ್‌.ನಿಂಗರಾಜಪ Wg. 
ಹಸನ | (ಯೋಜನ ನ 6 5ನ [590 , 670 ರಿಂದ 7.60 ಮತ್ತು 800 ರಿಂದ 8808.ಮೀ h ಅಗೆರಾಜಸ್ಟ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಬೆ 
ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (41818) 
5054-03-337-0-01-154 ಹಾಸನ ತಾ: ನಿಟ್ಟೂರು ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ 
160 | ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ |ಲಿಂಗರಸನಹಳ್ಳಿ ಎಂಸಿಎಫ್‌ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ 100.00 ರಮೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ವೆಟ್‌ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮೆಕಾಡಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ರ೦ದ 3.50 ವರೆಗೆ) 


ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಳಿಯಾರ್‌ - 
5054-03-337-0-01-154 
ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 2.70 ರಿಂದ 2.20 
16 ಸ : ಜಿಲ್ಲಾ ರಸೆಗಳೆ I ದ 
ಪ ಕನನ: (ಲಿ! ಸ್ರ ಸೆಗಳೆ ಮುತ್ತು ಕಿಮೀ. 1148 ರಿಂದ 12.30 ವರೆಗೆ ಮರು i ತತಡ 
ಘಾ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ (49380) 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ // ಯಸಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಯ 
ದೊಡ್ಡಕುಂದೂರಿನಿಂಎ ಚಿಕ್ಕಕುಂದೂರು ಕ್ರ ಕಸರೆಗೆ. ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 
0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ(47388) 


5054-03-337-0-01-154 
162 | ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸ್ಪೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


1.00 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು 


200.00 ಎಂ.ಟಿ.ನಾಗರಾಜ್‌ ಜಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 


ಆಲೂರು ತಾ // ಕಣದಹಳ್ಳಿ-ಮಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 03.35 ರಿಂದ 


4.75 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು 
163 | ಹಾಸನ | (ಯೋಜ ಜಿಲ್ಲಾ ಮು ಸ್ನೆಗಳೆ f ಪ್ರಸಾದ್‌ ರೆ K K 
ಹಾಸನ | ಅಕೋಜನೆ) 'ಧನ್ಸಾ/ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸಿಗ 1200ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(51169) 90000 ಗುರುಪ್ರಸಾದ್‌ ರೈ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಬೆ 
ಸುಧಾರಣೆ fs ೪ 
5054-03-337-0-01-154 
ಯಾರು - ಕೇಃ Jo] ಂಬ್ಳಾಕ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಿಡಿ ಕೆಲಸ 
164 | ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಗಳೆ ಹುಳಿಯಾರು: - ಕೇರಲಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಕಿರೇಶ್ನರ ಭೆಟ್ಟ ಸ್ತ 100.00 ಎಲ್‌.ಎಸ್‌,ಜ್ಞಾನೇಶ ಕ _ 


ಸರಪಳಿ 1.60 ರಿಂದ 4,00 ಕಿಮೀ. ವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 


ಮುಗಿದಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಸುಭಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಷರ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಣೆಸರು 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 
516.30 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (55392) 


ರಾಯಪಟ್ಟಣ ಸಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಪರಮ 
ಸೇರುಪ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಾಮಡಿಹಳ್ಳಿ -ಬೇಡಿಗನ ಹಳ್ಳಿ- 

ಭೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಹಳೆಬೆಳಗೊಳ-ಸೋರಹಳ್ಳಿ, ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 
150 ಕಿ.ಮೀ. ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಬ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ (58325) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 


ಹಾಸನ ತಾ. ಹಾಸನ ನಗರದ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಯಡಿಯೂರು, ಹೊನ್ನೇನಳ್ಳಿ. ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿ - ನಿಡುಡಿ ರಸ್ತೆಯ 


ಸರಪಳಿ 0.00 ರಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ 


2016-17 ನೇ ೫೦ನಲ್ಲ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುಜಾನ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ಥುತ ಹಂತ 


3.05 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಮತ್ತು 
200.00 ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ್ದು 
ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


SRN | isk 


3.27 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು 


0.00 3 
ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಬೆ 


0.35 ಕೀ.ಮಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಪುಗಾರಿ 


ಖಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌರಿಪುರ ಮಾರ್ಗ 
ಕಬ್ಬಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:1.80 8.ಮೀನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ 
ಹಾಗೂ ಅದೇ ರಸ್ಟೆಯ ಸರಪಳಿ 4.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇರುನ 120 
ಕಿ.ಮೀ ಇುರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ಸೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸ:0.00 ರಿಂದ 
120 8ಮೀ)(6058) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆಗಳಿ 


ಹೆಚ್‌.ಕೆ. ಕಾಂತಲಾಜು 


ಹಾಸನ ನಗರದ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಡಿಯೂರು 
ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಚಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ನಿಡುಡಿ ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ 
ತಿಪಟೂರು-ದುದ್ದ-ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 120 ರ 
(ಯಡಿಯೂರು ಗಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಹಾಗೂ 3.40 ರ 
(ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(60584) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 


0.00 ; 
ಮುಗಿದಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
0.00 | 5.05 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು 
' ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗಕಿಯಲ್ಲಿಬೆ 
0.00 4.54 ಕಿಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು 


ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಬೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತುಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಳಂಬಿಗೆ 
ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಡ್ರೈನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 
(63012) 


5054-03-337-0-01-154 
170 | ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


2016-17 ಸೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಜಾಠರ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌ .ರಸ್ಸೆಯಿಂದ 
ಮೂಳೇಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ 
ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಡ್ರೈನ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿಮೀ 
ವರೆಗೆ (63011) 


5054-03-337-0-01-154 
ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿನ್ನರಹಳ್ಳಿ- 
ಮಾಚಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮೂಢ್ಗೆಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹರದನಹಳ್ಳಿ 
ಸೇರುವ ರಸ್ಥೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಡ್ರೈನ್‌ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 
ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (63010) 


5054-03-337-0-01-160 
| | ಹಾಸನ | (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿ 
ನವೀಕರಣ 


ಕರಗುಂದ ಕಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಡೇಹಳ್ಳಿ ಕಮ್ಮಾರಫಟ್ಟ 
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ನೀರಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಇಂಡೆಂಟ್‌ 5722 


4059-80-051-029-386 
(ಪಿಡಬ್ಳೂಡಿ) ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಹೊಸಬಾಗಿ ಪಿ.ಡಬ್ಬೂಡಿ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀಣನ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


6 
0 0.00 3.30 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು 
Jon.00 ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಬೆ 
js ಉಂ 0.00 6.58 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು 
0.99 ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಬೆ 
oi0d 0.00 1.40 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು 
#8 " ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಬೆ 
21710.00 7172.81 
| 
30:00 ec 18.67 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
0. ಮುಜಾಹೀದ್‌ಪಾಷ - ಪಾವತಿಸಿದೆ 
300.00 ಬಾಬುರಾಜು. 0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


2016-17 ನೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 
ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಚ8ಸಲು | ಬಡುಗಡೆಯಾದ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂಫ 
ಕೃಶೀರ್ಷಿ' ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ (ಈೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) RR ಕಾಮಗಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
eN 7 EE 


ಹಾಸನ ಸಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ 
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೇರಿ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು 


4059-80-051-029-386 ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಕನ್ಟ್‌ಟಿಕ್ಷನ್‌. 


190.00 385 


(ಖಡಬ್ಬೂಡಿ) ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು |ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಉಗ್ರಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಕಂಪನಿ, 
ಸಂ. 2530 | 
4059-80-051-029.-386 ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಐ ಟಿ ಐ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೊರ್ಸ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಮೆ.ಸ್ಥಾಂಡರ್ಡ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 


(ಪಿಡಬ್ಬಡಿ) ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು [ಭೋಧನಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾ ಕನ್ಸ್‌ಟ್ರಕ್ಷನ್‌. (ಶೇಪಾರೆಡ್ಣ.) ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


4059-80-051-029-386 
(ಪಿಡಬ್ಯೂಡಿ) ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾವಶಿಸಿದೆ. 


ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಭವನದ ಸಭಾಂಗಣದ 
ಹಾಗೂ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ, 2530 


200.00 ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಕನ್ಟ್‌ಟಕ್ಷನ್‌. 


4059-80-051-029-386 
(ಪಿಡಬ್ಯೂಡಿ) ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಬ ಟಿ ಐ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಸಶಿ 
ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಮೆ.ಸ್ಪಾಂಡರ್ಡ್‌ 
ಕನ್ಸ್‌ಟ್ರಕ್ಷನ್‌. (ಶೇಪಾರೆಣ್ಣಿ) 


(4 


ಹಾಸನ 


4059-80-051-029-386 ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಪಿಡಬ್ಳ್ಯಾಡಿ ಕಛೇರಿಗಳ ಮೆ: ಐಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತಿನ ಛಾವಣಿ ಕೆಲಸ 


ಹಾಸ; 6.7 | 
ಔನ (ಪಡಬ್ಬೂಡಿ) ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು [ಸಂಕೀರ್ಣದ ಇಂಟೀರಿಯರ್‌ : ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ಯ ಲಿಬೆಂಗಳೂರು 4 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಡ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
LL. wk —— 
ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ ಕಟ್ಟಡ _ 
4059~80-051-029-386 ನ p) [i ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮು 
ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ.(ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ) ಕೆ.ಆರ್‌.ಜಗದೀಶ್‌ 69.44 dik H p 


(ಪಿಡಬ್ಬ್ಯೂಡಿ) ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದೆ 


ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ 40174 


ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ 


4059-80-051-029-386 


ಸ 
ರ | ಟಡಬ್ಬೂಡಿ) ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


SEY 
2016-17 ನೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


4059-80-051-029-386 
(ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ) ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


4059-80-051-029-386 
(ಪಿಡಬ್ಬೂಡಿ) ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಲೋಇ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ 
ನಿರ್ಮಾಣದ ಇಂಟೀರಿಯರ್‌, ಫರ್ನಿಶಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್‌ 
ಯಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಭಾವಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(60389) 


ಬೇಲೂರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


4059-80--051-029-386 
( ಪಿಡಬ್ಬೂಡಿ) ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


4059-80-051-029-386 
(ಪಿಡೆಬ್ಬೂಡಿ) ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ 
ಕಛೇರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ, ಅರಕಲಗೂಡು ಹಾಗೂ 
ರಾಮನಾಥಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಐ.ಬಿ/ಟಿ.ಬಿ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


4059-80-051-0-32-386 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕೃತ 
ಯೋಜನೆ) 


4059-80-051-0-32-386 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಥೃಶ 
ಯೋಜನೆ) 


ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಬಾರ್‌ 
ಅಸೋಷಿಯೇಷನ್‌ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ತ ಹಂತ 
ಅನುದಾನ ಪ್ರಸ್ತ 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು(ಅ.ಗೂಡು 
ತಾ/! ರಾಮನಾಥಪುರ ಐ.ಬಿ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 
ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ) ಮುಖ್ಯ 
ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಸಂ:1234/17-18 
ದಿ:18.09.2017 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 


ತಳಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


2575.35 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ 174 


100.00 


ಬಿ.ಟಿ.ನಾಗರಾಜು 


4059-80-051-0-32-386 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕೃತ 
ಯೋಜನೆ) 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ (ಹಿರಿಯ 
ವಿಭಾಗ) ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ: 8521) 


ಬಿ.ಟಿ ನಾಗರಾಜ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ 
ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಠಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


4059-80-051-0-32-386 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕೃತ 
ಯೋಜನೆ) 


ಖಾಸನ 


4059-80-051-0-32-386 
ಸ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕ; ತ 
ಯೋಜನೆ) 


ಅಂಬಾಜು ಮೊತ್ತ 
(6. ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


ಆಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೆ.ಎಂ ಎಫ್‌.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 100.00 


Construction of Senior Civil Judges & IMFC 
Court on the first floor of the existing Civil Judge 
& IMFC Court building at Arakalgud (8541) 


2016-17 ಸೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೂ, ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪುಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 


ಪಾವಶಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


4059-80-051-0-32-386 
ಹಾಸನ | ಸ್ಕಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಥತ 
ಯೋಜನೆ) 


4059-80-051-0-32-386 


ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಥೃತ 
ಯೋಜನೆ) 


Construction of Legal Service Authority, Legal 
Aid Clinic, Conference Hall, Compound. 
Approach road, formation of area etc in the 
premises of Court Complex at Sakleshpura (8494) 


328.00 


ಟಿ.ಟಿ. ಉಮೇಬ್‌ 


ಆಲೂರು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ. ಕೋರ್ಟ್‌ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌. 
ಚರಂಡಿ, ರಸ್ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ, 


4059-80-051-0-32-386 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಮಶ 
ಯೋಜನೆ) 


ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 
ಕಟ್ಟಡದ ಉಳಿಕೆ ಭಾಗದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸಇಂಡೆಂಟ” ನಂ: 15312 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮಬಿಲ್ಲು 
ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


G.Mohan Das 


ಸಿ.ಹಿ.ರದಿಶಂಕರ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 


ಪಾಪತಿಸಿಬೆ 


ಪಾವತಿಸಿದೆ 


4059-80-051-0-32-386 
ಸ್ಕಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಥಶ 
ಯೋಜನೆ) 


4059-80-051-0-32-386 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕೃತ 
ಯೋಜನೆ) 


ಸಕಲೇಶಪುರ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಿವಿಲ್‌ ಜಡ್‌ ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ. 
ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ, 


ಹಾಸನ ಹೊಸ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ೨1 
ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 


4059-80-051-0-32-386 


ಸ್ಕಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಮೃತ 
ಯೋಜನೆ) 


ಆಲೂರು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ. ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ 
ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ. 


S.P.Suresh 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 


ಬಿ.ಆರ್‌ ಲೋಕೇಶ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


IC India Pvt. Ltd 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


2016-17 ನೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಗೆ ಹೆಸರು 'ಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಅಕರಾನ ಕಾಮಗಾಃ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ವಾ RES SSS BRE SENN CG ms 


ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು chi link 
ಕೀnಂing ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


4059-80-051-0-32-386 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕೃತ 
ಯೋಜನೆ) 


ಸಕಲೇಶಪುರ ಮುನ್ನಿಫ್‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಅವರಣದಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕೆಲಸ.(16059) 


G.E.Chandre 
gowda 


60.00 


ಕೋರ್ಟ್‌ ಕಟ್ಟಡದ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿನ ಛಾವಣಿ 
ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ 

ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತಿನ 

ಬಲಭಾಗದ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಛಾವಣಿ 


4059-80-051-0-32-386 ಹಾಸನ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ Ms BSR ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಸ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸಮುಚ್ಛಯದ 2 ನೇ ಹಂತದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ Infratech India 2125.14 ಸ್ಪಾಂಪ್‌ವೆಂಡಿಂಗ್‌ ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಯೋಜನೆ) Ltd ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 2ನೇ ಅಂತಸ್ಥಿನ ಎಡ ಭಾಗದ 


ಛಾವಣಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಜಾರ್‌ ಅಸೂಸಿಯೇಷನ್‌ 
ಕಟ್ಟಡದ 3 ನೇ ಅಂತಸ್ಪಿನ ಛಾವಣಿಗೆ 
ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ವಿನ್ಯಾಸ ನಕ್ಷೆ ಬರಬೇಕಿದೆ 


7200.00 


ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ aaataD 
ನಿರ್ಮಾ (48690) 75.00 ತಿ. 


ಸಟ್ಧಣ`ಶಾಷಟ್‌ನ್ಲಿ ಹೊಸ ನ್ಯಾಯಾಲಹ ಕಾಡ್‌ 
1000.00 


4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ 
(ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ನ 'ಯೋಜನೆ) 


ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ನೆಲಹಾಸು 


ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸಭ 
ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ 
ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಮು.ಇಂ ಕಛೇರಿಗೆ 
0.00 ದಿ.02.02.2017 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 
ಇ-ಪ್ರಾಕ್‌ ಮೂಲಕ ದಿ. 04.03.2017 ರಂದು 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 


71.07 


ಸಮುಚ್ಛಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ 


4059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ(63313) 


(ರಾಜ್ಯ 'ಪುರಸ್ಥತ ಯೋಜನೆ) 


2016-17 ಸೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿನರ 


4059-80-051-0-32-386 
ಹಾಸನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕೃತ 
ಯೋಜನೆ) 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


4059-80-05]-0-32-386 
ಸ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕೃಫ 
ಯೋಜನೆ) 


ಬೇಲೂರು ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ಕೋರ್ಟ್‌ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಸಂಡ್‌. 
ಚರಂಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


4059-80-051-0-32-386 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಮ 
ಯೋಜನೆ) 


ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 


4059-80-051-0-32-386 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಥಶ 
ಯೋಜನೆ) 


ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್‌ ಜಡ್ಜ್‌ ಮತ್ತು 
ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ಕೋರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


100.00 


4216-01-700-2-01-386 


ವ ಲಿ ಅರಣ, ಇಲಾ ( ಸ, 
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ) ಪಸತಿ ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿಗೃಹ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 2579 


100.00 


4216-01-700-2-01-386 
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ) ವಸತಿ 
ಗೃಹ 


4216-01-700-2-01-386 
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ) ವಸತಿ 
ಗೃಹ 


ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಪಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರವರ 


ಹಾಸನ 
ಪಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾ 


ಹಾಸನ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪಸತಿ 
ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 03.06.2016 


ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಲಕ 04.03.2017 


[0253.00 | ] 


ಕೋರ್ಟ್‌ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡ 
ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಕ್ಷಿಗೆ &.11.01.2017 ರಂದು 
ಅಭಿಯೋಜಕರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು 
ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪೆಟ್ಟಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿಎ 


ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೇಲೂರು ನ್ಯಾಯಾಲಯ 

ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟಾರ್‌ 
ಜನರಲ್‌ ರವರು ಪ್ರಧಾನ 


ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ 


ಹೊಸ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಕೀರ್ಣ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 
ಮೇಲುಸಹಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾನ ಜಿಲ್ಲಾ 
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಘಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ 


ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು | 


ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿಬೆ 


36 


2016-17 ನೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಣೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 
(ರೂ, ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


{ 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


p- 
ಫ್‌ 


4216-01-700-2-01-386 
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ) ವಸತಿ 


ಗೃಹ 


ಹಿ 
PN 
[21 


ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಸೆತಿಗೃಪ ನಿರ್ಮಾಣ 50.00 ಎನ್‌.ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ } ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


4216-01-700-2-01-386 ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣದ 
* ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಸತಿ ಗೃಹ ಅ 
5 | ಹಾಸನ | (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ) ವಸತಿ 8 ಬ 9 27.55 ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ. ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ಜೋಡಣೆ 
(ಲೊ ಅನ ec ಇಂಡೆರಿಟ್‌ ನಲಿ. 2534 500.00 Standard Constn. ಪ್ರಾ ipl: 
(|| 730.00 55.10 
4216-01-700-2-24-386 ನಿವಾಸಿ 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ವಏಲೇವಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ 
ಹಾಸನ | ಕಟ್ಟಡಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಟಿ ] z 100.00 BT Nagral 25.25 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[4 Fy % ರ ವಸ ನೆರ 1046 " .T Nagra} 
ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಃ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ 10463 
4216-01-700-2-24-386 ನಿವಾಸಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪಸತಿ 
2 | ಹಾಸನ | ಕಟ್ಟಡಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ |ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ B.T Nagraj 23.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ 10552 
4216-01-700-2-24-386 ನಿವಾಸಿ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ವಿಲೇವಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ 
3 | ಹಾಸನ | ಕಟ್ಟಡಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 145.00 105.45 
ಪಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ 10569 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಚಿತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
— ಸ್ಫಯಾನ್‌ ಸನಧಿಕ್‌ ಪಾಪತಿಸದೆ 
4216-01-700-2-24-386 ನಿವಾಸಿ 
4 | ಹಾಸನ | ಕಟ್ಟಡಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ 145.00 
ಪಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
4216-01-700-2-24-386 ನಿವಾಸಿ 
ಸನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಾ ಯದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ k 
5 | ಹಾಸನ | ಕಟ್ಟಡಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಗಳ [ನ್‌ - Dg ಷೊ ನ್ಯ ica 115.00 ಬಿ.ಆರ್‌. ಲೋಕೇಶ್‌ 
ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಗ RE 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


4216-01-700~2-24-386 ನಿವಾಸಿ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಪಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


4216-01-700-2-24-386 ನಿವಾಸಿ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


4216-01-700-2-24-386 ನಿವಾಸಿ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಪಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


4216-01--700-2-24-386 ನಿವಾಸಿ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಪಸತಿ ಸಮುಚ್ಛೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


4216-01-700-2-24-386 ನಿಪಾಸಿ 


ಹಾಸನ | ಕಟ್ಟಡಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾಸನ 


ON SE 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ . 


ಹಾಸನದ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು ಶೆಷನ್‌ ಜಜ್ಜ್‌ 
ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(25998) 


ರವರ ಪಸತಿ 


ಹಾಸನದ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಿವಿಲ್‌ ಜಡ್ಜ್‌ ಮತ್ತು 
ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ಸ್ಥಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(25999) 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ, ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಎ ಮ 
2016-17 ನೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಚಿಸರು 


ಬಿ.ಆರ್‌.ಲೋಕೇಶ್‌ 29.43 


ಹಾಸನದ 4ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್‌ ಜಡ್ಜ್‌ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಭ್‌ಸಿ 
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(26000) 


ಹಾಸನದ 5ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್‌ ಜಡ್ಡ್‌ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ 
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(26001) 


ಬಿಆರ್‌.ಲೋಕೇಶ್‌ 26.12 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (ಜಿ41 ಮಾದರಿ) 


ಬಿ.ಆರ್‌.ಲೋಕೇಶ್‌ 38.74 


ಹಾಸನದ ಲೇಬರ್‌ಕೋರ್ಟ್‌ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸಠಿ ಗೃಹ 
ನಿರ್ಮಾಣ(26002) 


ಬಿ.ಆರ್‌.ಲೋಕೇಶ್‌ 35.29 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (ಜೆ*1 ಮಾದರಿ) 


4216-01-700-2-24-386 DA 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಪಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಶಾಸನ 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್‌ ಜಡ್ಜ್‌ ಮತ್ತು 
ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(51380) 


0.00 


ಪರಿಷ್ಮಠ ಸಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ 
ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ 
ಮು.ಇಂ ಕಛೇರಿಯಿಂಬ ದಿ.04.11.2016 

ರಂದು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 


ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ 


2016-17 ನೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 


ಕ್ರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ವಿಭಾಗ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ರಿಯ ವಿವರ fy “ | ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 'ಮಗಾರಿಯ ತ ಹಂತ 
ಸಂ.| ನ್‌ b ies (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ka ಅನುದಾನ ua 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


3 4 Ka 6 7 $ 


ಪರಿಷ್ಕಶ ಸಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಸಂತರ 


4216-01-700-2-24-386 ನಿವಾಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ 
12 | ಹಾಸನ | ಕಟ್ರಡಗಳ ನಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾಂಗಳ (55ಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರ ಸಿವಿಲ್‌ ಜಡ್ಜ್‌ ಮತ್ತು [15.00 [ಮು.ಇಂ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ದಿ.07.11.2016 ರಂದು 
C £ [ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾ(58226) ೪ 


ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 


ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ 


1410.00 


Improvements to Halebeedu Hassan road to join 
| | ಹಾಸನ NABARD Gonisomanahally Mahammadapura-Machanahally- 
Ninqappanakoppalu road (Indent No-51070) 


Improvements to road from H.S road to Keragodu 
via Lakkur,Galipura. (Indent No-50831) 


Ramesh kumar work completed. 


Grade-3 jelly completed. Asphalt 
work to be started. 


NABARD Rayee Gowda 


Improvements to Benakanakere-Huchanahalli road 
(Indent No-50832) 


Improvements to Hiresave-Kiresave, BM road- 
4 | ಹಾಸನ Fp: » 
+] EAS Kabballi road (Indent No-50881) 


Improvements to road from MCF road to join 
5 | ಹಾಸನ NABARD Bidare via Mareshettyhally, Mangalapura (Indent 
No-51205) 


Improvements to Bachenahally-Doddenahally road 
6 | ಹಾಸನ p! y y 
«| - BABS (Indent No-51225) 

NABARD 


NABARD 


K R Manjunath work completed. 


K R Manjunath work completed. 


T Kumara Swamy work completed. 


Rayee Gowda 120.20 work completed. 


Improvements to MCF road to join 

Venugoapala swamy temple via Singenahalli, 
Channapura, Nagarahalli, Srirampura, Kudukundi 
road (53594) 


Improvements to Kallalli -Thambalagere Road B ನಿ A 
NABARD (Indent No-51036) 200,00 M.T.Nagara. | work completed. 


9 | ಹಾಸನ NABARD ಡಿ to Palalli -Goddu Road (Indent No- 150.00 Mahesh. M H | workcomplefed 


S M Abdul Hafeez work completed. 


2016-17 ಸೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ತ್ತ 3 i 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಚೆಸರು ಅನುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂಶ 
(ರೊ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
4 Sie ST ET i 
Construction oF bridge on Holenarasipura KR ಷ್ಯನು ie 


NABARD Nagara road (SH-108) at ch.16.60 Km. (Indent No 
50829) ವ 
Construction of bridge on KuppeBediganahally- 
Kalenahally road (Indent No 50830) MS 
Improvement to GSN road to Yaliyuru road via 


Annenahally-Daathanuru Kavalu-Muraranahally to 


Gangadharachar ಬಂಗಿ ನmpleted. 


B P Manje Gowda 40.38 


NABARD 


work completed. 


K.S.Aswhathnaraya 


NABARD join Somavarasante From Ch0.00-6.00KM.Indent na gowda 14046 one eರmpleed: 
No4l178. _ _ 
Improvements to road from Anemahal-Mudigere 
road to join Rakshidhi, Mavinahalli, Madnapura R A 
NABARD road in Sakleshpura Taluk Hassan District. Indent Ramesh Kyitiai 13793 Work eoinpleted. 


No37089 
Improvements to Road from Kandli -Bylahalli - 
Bikkodu Road to TDH Road via Kyathanahalli 
Chinnenahalli Shankadakoppalu Mudlapura 
Jodikrishnapura Km.16.00 to 18.00 Km in Hassan 
Taluk. (Aladahally-Kadaga-Halasinahalli) 


NABARD 100.00 


Improvements to road from MCF Nittur 
Bageshpura road to Vedavathi Via Thimmanahally 

ABA 
MBAR Gate Ch.0.00 10 2.00 Kim in Hassan Taluk. 


ee 
NABARD Improvements to Hanike-K B Hal road from Ch. 


3.18Km to 7.10 Km 


Improvements to road from Benakanakere- 
Huchanahalli road from kin 8.00 to 11.00KM 
Improvements to road from GSN road to 
Aladahalli gate to Madalapura-Doddakaradevu via 
Mosalehosahalli-Bendiganavile road from Ch 
00.00 to 1.50 km 


NABARD 


NABARD 


66.00 


1357.60 


OSS 


2016-17 ನೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ವಿಭಾಗ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ = | ಗುತಿಗೆ ಜಾರರ ಹೆಸರು ಮಗಾಧಿಯ ತ ಹಂತ 
pe ad (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳ) | *3 ಅನುದಾನ ld 
(ದೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
: § ME SON 
8443 ಠೇವಣಿ ವಂತಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ  |ಹೊಳೆನರೇಪುರದಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವರೆಣದಲ್ಲಿನ kaon dace ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹೆರ್‌ಟೇಜ್‌ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ 3 Ki ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾವತಿಸಿಬೆ 


p) 
pt 


8443 ಠೇವಣಿ ವಂತಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಹಾಸನಾಂಬ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದೇಶ್ಸರ § ( 

$443 ಠೇವಣಿ ವಂತಿಕೆ ಕಟಡ CONSTRUCTION OF DISTRICT STASTICS 

ಗರಗ OFFICE BUILDING AT HASSAN(INDENT 
35039) 
CONSTRUCTION OF SC/ST GIRLS HOSTEL 
8443 ಠೇವಣಿ ಪಂತಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ BUILDING AT GOVERNMENT 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ENGINEERING COLLAGE HASSAN(INDENT 
36469) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾವತಿಸಿದೆ 


9 
p28 
4 


ಸಿ.ಪಿ.ಶವಿಶಂಕರ್‌ 


| wf) el FE | 
] 
pl 
2 


ಹಾಸನ ಬಿ ಆರ್‌ ಲೋಕೇಶ್‌ 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


wi 


2415 ~ 80-277-1-11-101 ಕೃಷಿ [ಹಾಸನ ಕಾರೇಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ 
| ಸ ಲ KN) ಬ \ ಪ ಗೊ 
ಹಾಸನ RE (ಮೊದಲನೇ ಹಂತ) 2000.00 ಕನ್‌ಸ್ಪಕ್ಷನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2 ನೇ ಹಂತದ || ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ 9 
2415 ~ 80-277-1-11-101 ಕೃಷಿ ಹಾಸನ ಕಾರೇಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವೆರ 
ಕಾಲೇಜು (ಎರಡನೇ ಹಂತ) ಅನುದಾನದೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
2415 - 80-277-1-11-101 ಕೃಷ dot Clad 
4) Indoor Stadium rk Completed 
ಕಾಲೇಜು ) 1000.00 ಜಂಪನ ಕನ್‌ಸ್ಪಕ್ಷನ್‌ ER Soles 
2415 - 80-277-1-11-101 ಕೃಷಿ 
ಕಾಲೇಜು b) Outdoor Staclium Work Completed 
2415 - 80-277-1-N-101 ಕ& Painting work and false ceiling 
5 | ಹಾಸನ mikes le) Auditorium work completed, Acoustic and 


wooden flooring work under progress 


3000.00 


2016-17 ನೇ ಸಲಿನಲ್ಲಿ 
ಕ್ರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
£ ವಿಭಾಗ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಷರ “ | ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಚೆಸಃ *] 
ನ ಕ್ಯ (6. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಚೆಸರು | REE ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) 
3 y) ನ —- ಈ p—— 
4403-00-101-01-09 ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ Recs | 
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮೊದಲನೇ ಹಂತ) 5300.00 ನ್‌ಸ್ಪಕ್ಷನ್‌ (4) 00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Kl ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ 
4403-00-101-01-09 ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ಡಿಜೆ.ಪಆರ" 
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎರಡನೇ ಚಂತ) 1700.00 ಕನ್‌ಸ್ಪಕ್ಸನ್‌ (ಫಿ) 1.94 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ } 
4403-00-101-01-09 ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ Wy 
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮೂರನೇ ಹಂತ) 
4403-00-101-01-09 § ” 
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ a) Boy's Hostel Building(Second Floor) Work Completed 
$ 
4403-00-101-01-09 KE ij K 
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ b) Guest House Building First Floor brickwork under progress 
4403-00-101-01-09 __ ್‌ KN ನ ರ್‌ 
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ c) A Type Quarters Work Completed 
& RS SNES ಡಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಆರ್‌ ್ಸ ನ 
4403-00-101-01-09 ; ಸ 
ಫಹ d) B Type Quarters 2500.00 ಕನ್‌ಸ್ಪಕ್ಷನ್‌ (ಪ) 72312 Ground Floor Column Concrete 
ಬ“ pe ಸ ಶಮಿಟೆಜ್‌ work under progress 
4403-00-101-01-09 n 2 F 
8 | ಹಾಸನ ಹತ ¢)C Type Quarters Ground Floor and First Floor Brick 
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ YP ನ್‌ _ work under progress 
4403-00-101-01-09 ನ ವ ಮ 
9 | ಹಾಸನ fH D Type Quarters First Floor and Second Floor Brick 
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ work under progress 
4403-00-101-01-09 k ನ N 
10 | ಹಾಸನ [ ) Outdoor Sports Complex Athletic track earthwork For levelling 
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ y bi k y under progress 
Fm. 4403-00-101-01-09 h) LL.F.C(Instructural Livestock Farm Complex) | 
| ಹಾಸನ ಪಶುಷ್ಛೆದಕೀಯ Building Ip Work Completed 


9800.00 


ಅನುಬಂಭ-4 
2. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರತಿನ /ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 186(266) ಕೈ ಉತ್ತರಗಳು 


2017-18 


§ § is ಅಂದಾಜು ಮೊ THT-T8 ಹ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ (ಈೂ. ೮೫) ಗುತ್ತಿಗೆ ಜಾರರ ಹೆಸರು |, ್ಞಗಡೆಯಾದ| ಕೌಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
ವವನು ತೂ ee 


3 - 4 3 6 
S054-03-337.-0-16-154 (ಯೋಜನೆ) iid ಮೂರ್ಣಗೊೋಂದಿದೆ ಉಿಹೀತು ಬೀ 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ -ಸುಧಾರಣೆ A 


14.48 


ಂನತಿಸಿದೆ 


5054-03-337-0-16-154 (ಯೋಜನೆ) 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುಪೆ -ಸುಧಾರಣೆ 


150.00 48.57 ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿನಿ 


5054-03-337-0-16-154 (ಯೋಜನೆ) 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ -ಸುಧಾರಣೆ 


ಮರಗೊಡಿದೆ ಅಟೆಶೀಿಡು ಬಿಲ್ಲು 
150.00 ¥ 


ಅಪತಿಗಿದೆ 


5054-03-337-0-16-154 (ಯೋಜನೆ) 


ಯರೂಗೆೊಂಡಿದೆ ಅಚೆತಿವು ಬಿಟ್ಳು 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ -ಸುಧಾರಣೆ 


100.00 
ಬರಬೇಗದೆ 


ಸೇತುಖೆ ಕುಮುಗಂದಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು 


ಅಸ್ರೀೋಟ್‌ ರಟ್ತಿ ಕೆಲನ ಅಗಟಿಕು 
5054-03-337-0-16-154 (ಯೋಜನೆ) ಅಸ್ಟೋಟ್‌ ರಣ್ಷಿ 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುಪೆ ಸುಧಾರಣೆ 


150.00 ಅಖ್ರೋಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಜಗದ ಟಗ್ಗೆ 
ಜೆ.ಮಬಂ.ಸಿ ಬಟ್ಟಯಲಲದಲ್ಲಿ ದಲಬಿ 


ಉಲಕಿಲುಟ್ರರ 


5054-03-337-0-16-154 (ಯೋಜನೆ) 
ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ -ಸುಧಾರಣಿ 


150.00 


5054-03-101-0-02-132 (cma) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು 


ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಬಿಲ್ಲು ಪಾನತಿನಿದೆ 


0M 


5054-03-101-0-02-132 (ಯೊಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇಶುನೆಗಳು 


60.00 


&% 


ಅಂದಾಜು ಜೊತ್ತ 2017-18 § 


5054-03-101-0-02-132 (ಯೊಜನೆ) 100.00 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು 


5054-03-101-0-02-132 (ಯೊಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು 


68301 


'ಹ್ಯಾರಾನೆ ಬಂಸ್ಸನ್‌ನಿಂದ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಪಡುಖಲಹಿಪ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 
22.00 ರಿಮದ 26.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಹಂ 10144) 


NOE 


5054-03-337-0-17-154-0euy 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಬೇಲೂರು ಈಣ ಹಳೇಬೀಡು - ಅನೇಚಿಂಕೂರು ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌ -2| ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ ೧.00 
ರಿಂದ 1290 ರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ 
23962) 


ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ 
ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


5054-03-337-0-17-154-0ou 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


| 


ಬಿಚಿ. ರಣ್ತೆ ಯಿಂದ ಅಕ್ಕನಾಯ್ದನಹಳ್ಳಿ ಖ್ಯಾರಾನೆ ಹುಲಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ 
ಹೆಚ್‌.ಹೆಚ್‌.ಐ.ಪಿ.ಸಿ.ರಸ್ಟೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 600 ಕಿ.ಮೀ 
ವರಗೆ ಆಯ್ದಟಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಬದಲಿ ಕಾಖಯಗಾರಿ) (ಇಂಡೆಂಟ್‌ 
[ನಂ 35095 ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ 
ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


5054-03-337-0-17-154-0eu್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ 
ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


5054-03-337-0-17-154-00u್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಸಕಲೇಶಪುರ ಈಾ// ಬಿಸ್ಗೆ-ಮಾವನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 
ರವರೆಣೆ ಅಭಿವೃಥ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ (35509) 


ಹಾಸನ್‌ ಜಪಾನ ಸಾವು ಈ ನರಾಹಪಾನ ಸಪರ 
ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.112ಎ) ರಸ್ತೆ ಸರಪಳ 8.90 ರಿಂದ 22.00 ಕಿಮೀ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ 35658 ) 


ಎಮ್‌.ಹೆಚ್‌.ಮಹೇಶ್‌ 0.00 


|| 


5054-03-337-0-17-154-00್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಚಿತಿಹಃ ಬಿಲ್ಲು 
ಉಖತಿಸಿದೆ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ಈಾ// ಹಾನುಬಾಳು-ದೆವರುಂದ ರಸ್ಲೆಯಿಂದ ಅಚ್ಚನಹಳ್ಳಿಂ 
ಬಿಳಿಸಾಲೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.50 ಠಪರೆಣಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 100.00 
(46869) 


Te STN 
0; «19 ಆಅ! ೈದ್ದಿ ಕಾ ಶಿ 80; 'ರವಳ್ಳಿ- ಕರಂ A 11.21 
[) ಳು 46461 


5054-03-337-0-17-154-00u, ಸಕಲೇಶಪುರ ಈಾ// ಎಸ್‌.ಎ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಬೇವಾರ ಮಾರ್ಗ 
ಹಾಸನ ಬಿಳಿಗೋಡು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.00 ರಿಂದ 14.40 ರವರೆಗೆ 150.00 ಟಿ.ಆರ್‌.ಪುರುಶೊತ್ತಮ 34.88 
ಸನ್ಣಾ ಸಾಧನನನನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಹೆಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ - ಬುಳಿಗೋಡು) 46872 


5054-03-337-0-17-154-0ou 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಖೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಶಿಯ ಬಿಲ್ಗು 
ಲವತಿಸಿನಿದೆ 


ಹಾಸನ 


ಕೆ.ರತನ್‌ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 


24} 
2 
ಹಾಸನ 


[{ 


12 


| Wi 
15 ಹಾಸನ 
ih ಹಾಸನ 


5054-03-337-0-17-154-comy 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-03-337-0-17-154--008y 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-03-337-0-17-154-00 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 

5054-03-337-0-17-154-0ony 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಭಾರಣೆಗಳು 


5054-03-337-0-17-154-00M 


ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-03-337-0-17-154-00y 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-03-337-0-17.-154-0eny 
ಹೆಬ್ಬಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-03-337-0-17-154-00e 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


3 


2017-18 
ME 

ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ಬೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುಪ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ತಿಪಟೂರು-ಯದ್ಧ-ಹಾಸನ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-71)ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 
ಶಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಬಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-71ರ (ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಬುತ್ತೇಸಹಳ್ಳಿ) ರಸ್ತೆಯ 


40.00 ಬಂದ 0.45ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 6 ಪಥದ 
ರಸ್ತೆಯನ್ಸಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ(39828) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಲಡಿದೆ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ಈ ಜನ್ಸಾಪುರ-ಪಣಗೂರು ವಯಾ ಹಾನುಬಾಳು-ಅನೆಮಹಲ್‌- 
ಜಾನಕೆರೆ-ಬ್ಯಾಕರಪಳ್ಳ-ಹೆತ್ತೂರು-ಜನ್ನಾಪುರ-ವಣಗೂರು ರಾ.ಹೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
107ರಲ್ಲಿ 7.00 ನೇ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 57.84 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ (25383) 


2200.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ// ಜಸ್ನಾಪುರ - ಪಣಗೂರು ರಸ್ತೆಯ ಅಂಜುಗೋಡನಹಳ್ಳಿ 
ಬಳ ರಿಷೆಟ್ಟೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮುಣ(40713) 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Sk 
* ಹ ಲೇಂವಕಃ 

ಕಾಮಗಾರಿ(77417) ರ 

ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಕಾಮಗಾರಿ("7261) 


g 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟಿ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನೆಬೆಟ್ಟ(ರಾ.ಹೆ ಸಂ-57) ಕಿಮೀ 
475.84 ರಿಂದ 490.24 ರವರೆಗೆ ಮರು ಜಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(77317) 


500.00 ಶ್ರೀ. ರಮೇಪ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


8.90 ಕಿ.ಮೀ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ 0.40 
ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಾಕಿ 
ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಬೆ 


ಹಾಸನ ಶಎ: ಹಳೇಬೀಡು - ಆನೇಟೌಕೂರು ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌ಿ-21 ದ್ಸಿಯ ಕಿ.ಖೀ 1290 
ರಿಂದ 31.70 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮುಗರಿ) (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ 
5679 ) 


1.86 ಕಿ.ಪಂೀ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ 
ಮುಗಿದಿದೆ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ(ರಾ.ಹೆ ಸಂ-57) ಕಿಮೀ 
494,34 ರಿಂದ 396.20 ರಪರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(77323) 


[ 
ಹ 


_ ಅಂದಾಜು ಟೊತ್ತ 207-18 


3 


06.42 ಕಿ.ಮೀ. 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪಟೂರು ಮದ್ದ ಹಾಸನ ರಸ್ಥೆಯ(ರಾ.ಹೆ ಸಂ-71) 


ಬರಿ 
ಕಿಮೀ ೩49.00 ರಿಂದ 56.87 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 460.00 |ಶೀರಮೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಡಾಲರಿನ ಕಸ 


ಮುಗಿದಿದೆ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


5054-03-337-0-17-154-00u 


kel 


ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ(ಡೈರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ದೇವರಾಯಪಟ್ಟಣದ ವರೆಗೆ)(77320) 


k 
2 
ಹಾಸನ 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಆನೆಚಾಕೂರು ರಸ್ಟೆಯ(ರಾ.ಹೆ ಸಂ-21) 6.40 ಕಿ.ಮೀ. 
5054-03-337-0-17-154-oewy ಕಿಮೀ 21.00 ರಿಂದ 27.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ ಕಿನ್‌ ಅಶ್ವಭಸಂರಾ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 27.00 ರಂದ 28.40 ರಷರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 490.00 ಯಣಾಗಡ 7733 | ಮುಗಿದಿದೆ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ 
ಕಾಮಗಾರಿ(77068) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 

. 24.95 ಕಿ.ಮೀ. 
5054-03-337-0-17-154- ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಅರಸಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-7) ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ 
| lk b ಸರಪಳಿ 61.48 ರಿಂದ 68.68 ಮತ್ತು 73.52 ರಿಂದ 91.27 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 20.0} ಉಯಿಗೌಡ ನ ್ಥ 

ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು £3 ೨ 1020.00 ಮುಗಿದಿದೆ ಬಾಕ ಕೆಲಸ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರ(76044) 4 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
14.37 ಕಿ.ಮೀ. 
5054-03-337-0-17-154-0u ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೀಸಾವೆ-ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌,ಹೆಚ್‌-8) ಎನ್‌.ಎಂ. ಅಬ್ದುಲ್‌ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂಡ 17.50 ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರ(77495) 686.00 100.00 | ಮ್ರಗಿಂದೆ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
8.33 ಕಿ.ಮೀ, 
5054-03-337-0-17-154-ಾಜ್ಯ ಚನ್ನರಾಯಬಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-47) ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸರಪಳಿ 85.54 ರಿ 27 ರವರೆಗೆ ರಸೆ ಅಅವದಿ ಕಾಮಗಾರೀ7747 319.00 ಬಿ.ಆರ್‌ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ | 100.0೦ 
ಪ 54 ರಿಂದ 99.27 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಪ್ಗದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರ(77476) ಮುಗಿದಿದೆ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ 
. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


by ಪಟ್ಟಣ ಈ ಚನ್ಸರಾಯಪಟ್ಟಣ-ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌- 
5054-03-337-0-17-154- ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ಸರಾಯಪಟ್ಟಣ-ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆ 
ಸು y ಹ 147) ಸರಪಳಿ 14.50 ರಿಂದ 16.70 ರಷರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 70.00 
೫ ಕಾಮಗಾರಿ(70754) 


.00 ಕಿಮೀ. ಬಿ. 
5054-03-337-0-17-154-0eu ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಅರಸೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ ಸಂ-) ಕಿಮೀ _ ರ dis ಗಿದಿದೆ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 91.27 ರಿಂದ 117.52 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (77506) 1400.00 i ep ಕ 


N 


p 


KE 


ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂ 


24.84 ಕಿಮೀ. 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ 
ಮುಗಿದಿದೆ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


5054-03-337-0-17-154-ರಾಜ್ಯ [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ(ರಾ.ಹೆ ಸಂ-37) 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಿಖೀ 448.00 ರಿಲದ 475.84 ರಪರೆಗೆ ಅಭಿಪೃದ್ಧಿ ಕಾಮುಗಾರ(77416) 


11800.00 


5054-03-337-0-17-160-0omy ಹುಳಿಯಾರ್‌ ಕೀರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪುಶ್ತು ಮಥು ಾಂಬರೀಕದಣ A 0.00 ಕಾಯಗರಿ ಪೂರ್ಣಬೊಂಡಿಬೆ. 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಸರಃರಳಿ 2800 ರಿಂದ 3300 (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಚಂ 7979) 164.07 iia * ಅಂಶಿಮು ಬುಲ್ಲು ಬರಬೇಣಂಗಿದೆ 


5054-03-337-0-17-160-0003 
ಹೆಬ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
ಯಂಂಗೌಡ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ುವರತಿಸಿದೆ 


_ 36407 000 


200.00 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ)  |ಂರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೊಕು ಯಾದಾಸುರ ಜೇನುಕಲ್ಲು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಿದ ತೇರುಬೀದಿ ರಸ್ತೆ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ. ರಸ್ಟೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಅಂಬರೀಕರಣ  ಇಂಣೆಂಟ್‌ 5405 


ಕಯಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಯ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಂಗಿದೆ 


ಹಾಸನ ಸಿ ಹೆಚ್‌ ವಿ ಎನ್‌ ರೆಡ್ಡಿ 0.00 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) |ರಂಕರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಗಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ರಸಗೀಹಳ್ಳಿ ದುಮ್ನೇನಹಳ್ಳಿ 
ಜಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ಟೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ದಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 10156 


ಕಾಮುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಜ 


ಹಾಸನ ಮುಮನುಸ್‌ ಐಪಿ 0.00 


ಅಂತಿಹು ಬಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕಲನುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮೆಖಎನ್‌ಐಲಿ 
ಐಪಿ 0.00 ಅಂತಿಯ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 
RRS ಕಂಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
0.00 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಂಗಿದೆ 


5054-03--337-0-01-154 (olpewd)  |edvro ಬಾಳೇಸದಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ  [ಅಂಡೆಂಬ್‌ 10168 


ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆನ್ನರಬಳ್ಳಿ ಖೂಚಣೌತನಯಲ್ಲಿ ಹರದನಃಯಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ದಸ್ಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
4 ಹಾಸನ ಕಮಗಾರಿ (ಭೂಸ್ಪಾಧೀನ ಸೇರಿ) 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಪನ್ತೆಗಳೆ ಸುಜಾರಣೆ ಉಂಚೆಂ್‌ 10518 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಖಂ, ರ್ಟೆಯಿಂದ ಬೆಂಡೆಣಿರೆ ಣರುಡನಗಿರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಣ ಸುಂಕದಹಳ್ಳಿ 


' ಹಾಸನ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 10.00 ಪಡೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಟ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಟ್‌ 10152 


ಮೆಬಎನ್‌ಐ&ಿ ಕಣಾರುಗಂದಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ds 0.00 ಅಂತಿಯ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ಟೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಅಂದಾದು ಮೊತ್ತ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ pie (6. ಅಕ) 


ಕ್ಯಾಶನಹಳ್ಳಿ ಕಣಕಟ್ಟೆ ಹೊನನಳ್ಳಿ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2.00 ರಿಂದ 
5,20 ಬಂಡೆಂಟ5 10109 


ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬನಘಟ್ಟಿ ಕಾವಲ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತ ಅಭಿಖೃದ್ಧಿಬಂಡೆಂಟ್‌ 10163 


ಕಟಿಡಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಬಾಳು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಾಗೂರುನಹಳ್ಳಿ ಹೆಗ್ಗಟ್ಟಿ, ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಬಂಡೆಂಟ್‌ 10166 


'ಅರಸೀಕಿರೆ ಬೆಂಡೇಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಇಂಡೆಂಟ್‌ 10182 
ಯ್ದ ಇ 


ಡಿ.ಎಂ. ಕುರ್ಕಿ ಕಲ್ಲುಸಾದರದಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 
'ಬಂಡೆಂಟ್‌ 10107 


[ಬಂಸಿ.ಎಫ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿದರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮುರಳಿಟ್ಟೀರಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 
0.00 ರಿಂದ 4.00 ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಬಂಡೆಂಟ್‌ 10170 


[ಶುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೊನ್ನ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಹುಳಿಯಾರ್‌ - 
ಕೇರಳಾಪ್ರರ ರಸ್ಷೆಣೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 9.50 ಹರೆಗೆ ಪು 
[ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 2450 


ಸಿಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೆಂಡೇಕೆರೆ-ಗರುಡನಗಿರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ೮ಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸುಂಕದಹಳ್ಳಿ 
ಕಿ.ಮೀ. ೩00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ಮುರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಅಂದೆಂಟ್‌ 24783 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂಶಿಮು ಬಿಲ್ಗು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕವಿಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿನು ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಂಗಿದೆ 


ಕಂಮಗಂರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿನು ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಳಂಗಿದೆ 


ಕಲಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕಂಯಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಯ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಣಗಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲ) 
ಜವಬಕಿಸಿದೆ 


ಅಂಬಾಜು ಮೊಲ್ಪ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 1) 4 (ಡಕ) 


3 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಮೂಡಿಗೆರೆ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 27.00 ರಿಂದ 3220 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ 
'ಬಂಡೆಂಟ್‌ 23064 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಉತಿಪು ಬಿಲ್ಲು 
ಜಂಬಕಿಗಿದೆ 


= 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಎಂಸಿ.ಐಫ್‌ ರಸ್ತಯಿಂದ ಎಸಿ ದಕ್ಷಣ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸಿಂಸೇಸಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 
ರಿಂದ 10.00 ಪರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24844 


ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಚಿಶಿತು ಬಿಲ್ಲು 
ಜಬಂವತಿಗಿದೆ 


EN 
p 
#3 


5054-03-337-0-01-154 (Mೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಬೆಂಡೇಕೆರೆ-ಗಗುಡ'ನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ 8.ಮೀ. 1200 ರಿಂದ 1400 ಪಠೆಗೆ ಮುರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24846 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಚಿತಿಟು ಇಲ್ಲು 
ನಶಿಸಿದೆ 


7 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ನಟಿಡಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಾಗೊರನಹಳ್ಳಿ. ಕಿ.ಮಿ. 9.00 ರಿಂದ 16.00 
ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24794 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಉತಿನು ಬಿಲ್ಲಾ 
ಬರಬೇಣಗಿದೆ 


8 


[ 8 
2 & 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಟ್ಯು ರಸ್ಟೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಟೂನೇಕರಳ್ಳಿ - ತಿ೫ಬೂರು - ದುದ್ಧ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ 9.00 ರಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ 
ರಿಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24791 


ಶೀ.ಖನ್‌.ಕಾಂ ಅಬುಲ್‌ 
ಫೀಸ್‌ 


19 ರೂರ್ಣಗಡಂದಿದೆ ಉತೀರು ಬಲ 


EN 
UNS 


5054-03-337-0-01-154 (Mೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಅಲನಿಣೆರೆ-ಬೆಂಡೇಣಿರೆ-ಗರುಡನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ಮರು 
ಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24842 


ನೂರ್ಣಗಂಡಿದೆ ಅತೀತು ಬಿಲ್ಲು 
ಬರೆಬೇಕಳಗಿಡೆ 


ಖಂ.ಸಿ.ಐಸ್‌. - ನಿಟ್ಟೂರು - ಬಾಗೇಶಪುರ - ಗಂಡಿ ಎ ಯಸರೀಘಲ್ಟಿ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
37.00 ರಿಂದ 28.00 ಹರಿ 40.00 ರಿಂದ 4100 ಪರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಬಂಡೆಂಟ್‌ 


5054-03-337-0-0-154 (eu) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತೀರು ಬಿಲ್ಲು 
ಬಾಬತಿಸಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 (enn) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಟಿ.ಜೆಟ್‌, ರಸ್ತಯಿಂದ ಎಸ್‌ ಸಿನಿ. ದಸ್ನೆದೆ ಸೇರುವ ಲಸ್ಟೆ ಮಾರ್ಗ ಬೆಳಗುಂಬ ಹಾಗೂ 
ಬಾಳೇನಣಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50 ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂನ್‌ 24803 


ರರ್ಫಾಗಂಡಿದೆ ಅಂತೀತು ಬಿಲ್ಲಾ 
ಬಂದಿದೆ 


[ಹುಳಿಯಾರ್‌ -ಕೇಲಳಾಪುರ ರಸ್ನೆಯ 16.00 8.ಮಿ* ದಿಂದ 25.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಮಾರ್ಗ ಯರಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಬಾಂಪ್ರುರ ಮಪ್ತು ಶಶಿವಾಳ' ಕಿ.ಮೀ 13.00 ರಿಂಲೆ 15.40 ವರೆಗೆ 
ಮರು ಡಂಂಬರೀಳರಂ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24058 


S054-03-337-0-01-154 (Mೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಲಸೆಗಳೆ ಸುಭಾರಣೆ 


ಆರೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಹೀಸು ಉಲ್ಲ 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಮ \ ಅಂದಾದು ಮೊತ್ತ 7-8 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಏವರ WY ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು | ದ್ರಣಜೆಯಾದ ಕಮುಗಾರಿಯ ಪ್ರಶ್ತಶ ಹಂತ 
) SSS SE EE NN UE. es 


ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿನ್ನರಹಳ್ಳಿ-ಮಾಚಗೌಡನಹಳ್ಳಿ-ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು ಹೆರಜನಯಳ್ಳಿ 
ಮೂಲಕ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.30 150.00 
ರಖರೆಗೆ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ24195) 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ಸೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಮೂರ್ಣಗೊೂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಗು 
ಬರಟೇಕಳಗಿದೆ 


ಎಂ.ಸಿಎಫ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಣ ಸಿಂಗೇನಹಲ್ಳಿ ಚನ್ನಾಪುರ 
ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 12.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
'ಬಂಡೆಂಟ್‌ 10164 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಜ್ಯು ರಸ್ಸೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಮರಾಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಶೀರು ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


[SY 
¥) 


ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಳಗುಂಬ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸೂರು 
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರುದ್ರನಹಳ್ಳಿ ಜ್ಯೋಪಿಮಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 0.00 
ರಿಂದ 4.00 

'ಇಂಡೆಂಟ್‌ 10175 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಯೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಯ ಬಿಲ್ಗು 
ಬರಟೇಕಂಗಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಬಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾದೇಕಿರೆ ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆ ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ 
'ಇಂಡೆಂಟ್‌ 10157 


Ke 
Ref 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಬರಬೇಕಂಗಿದೆ 


ಕಲ್ಲನಾಯಕನಣಳ್ಳಿ ಅರಕಿರೆ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಇಂಡೆಂಟ್‌ 10160 


Hoe 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಬ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಗೆಡಿಯಿಂದ ಕೆಣಕಟ್ಟಿ ಸೇರುಖೆ ರಸ್ತೆ 5.00 ದಿಂದ 9.80 ಕಿ.ಮೀ. 
ಮರು ಡಾಂಬನೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24677 


[ 
y 
pt 
೩ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಹಾರನಂರಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಯಳಿಯಾರ್‌-ಕೀರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಲಸ್ಟೆ ಮಾರ್ಗ ಕಂಕಟ್ಟಿಯಳ್ಳಿ 
ಕಿ.ಮೀ. 7.50 ರಿಂದ 9.30 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಳರಣ ಉಂಡೆ 24845 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬುಲ್ಗು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಹುಳಿಯಾರ್‌ -ಕೀರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯರೇಹಳ್ಳಿ ಖಾಳ್ಯ ಸೇದುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ A ಸೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
31 | ಹಾಸನ ನವ್ಯ ಕ ( ) ಸೀತಾಪುರ ಕೊಪ್ಪಲು ಕಿ.ಮೀ. 100 ರಿಂದ ೩00 ವರೆಗೆ ಮುರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 80.00 ಶ್ರೀ.ಶಿನಾಸಂದ 000 | ಕನನ ಕ . 
i 'ಐಂಡೆಂಟ್‌ 24686 ಸ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಜಾಡರ ಹೆಸರು 


ಕೊಮಗಾರಿಯ ಬ್ರಸ್ತುತ ಹಂ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 820 


'ಜಂಸಸ ಅಂ: ಕಂದಲಿ - ಬೈಲಹಳ್ಳಿ - ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ 
5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) |ಂನ್ಟೆ ಮಾರ್ಗ ರ್ಯಾಳನಣಳ್ಳಿ - ಉಗನೆ - ಮಾರನಣಳ್ಳಿ - ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ - ಶಂಕರಕೊಪ್ಪಲು 

ಜಿಲ್ಸಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಕಿ.ಮೀ 1000 ರಿಂದ 12.00 ಮತ್ತು 1500 ರಿಂದ 1600 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಐಂಡೆಂಟ್‌ 
NO24448) 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿರು ಲ್ಲ) 
ಜುಟತಿಸಿದೆ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಅರಕಲಗೂಡು-ಹೊಳಲಗೋಡು ರಸ ಮಾರ್ಗ 
ಕತ್ತಿಮಲೇನಪಳ್ಳ ಸರಪಳಿ 0.00 ಅ೦ದ 13.708 ಮೀ ಪರೆಗೆ ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 28892 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಣಿವೆಬಸಪ್ಪ-ಹುಲಿಕಲ್‌-ಹಂಚ್ರಂಗಿ ಮಾರ್ಗ 
ಕೊಡಗು ಬಾರ್ಡರ್‌ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಂದ 28.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-24050 


5054-03-337-0-01-154 (Mೋಜನೆ) 
'ಜೆಲ್ಲಾ ಹುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪಶಿಸಿದೆ 


250.00 


5054-03-337-0-01-154 (ಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ರಮೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


| 
5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) |ಸನಾಯಕನಲ್ಳಿ ಅಲ್ಲೂರು ಗಡಿ ಯಿಂದ ಕಣಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರುವ ರನ್ತಿಯ ಆಂಗ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
pe ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 200 ರಿಂದ 480 
ಜಿಲ್ಲಾ % = ಇಂಡೆಂಖ್‌ 10112 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) |ಬಾೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೊಡೇಸಹಳ್ಳೀ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗೊಲ್ಬರಣಳ್ಳಿ ಆದಿಹಳ್ಳಿ ಆಯ್ದ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಭಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಪೈದ್ಧಿಂಡೆಂಟ್‌ 10173 


ಕಾಮಗಾರಿ ಸೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿಬೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ)  |ಮಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಕಲ್ಕುಂಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ ಭಾಗಗಳಲಬಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


೫ ಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ [|ಬಂಡೆಂಬ್‌ 10174 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


———l 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ)  [ಪಲ್ಲಾಪುರೆ-ಕಲ್ಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 8.00 ವರೆಗೆ ಮರು ಚುಬರೀಕರಂಂ 


ಗಾರಿ ಪ. ಗಣ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ  [ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24781 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Be 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಾರಸಯಳ್ಳಿ-ಚಂವಗಲ್‌ ರಸ್ಟೆಯಿಂದ ಹಂದ್ರಾಳು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಈುಮಕೂರು-ಹೊನ್ಸಾವರ 
ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ವಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 12.00 ರಿಂದ 1300 ಮರ) ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 
24784 


5054-03-337-0-01-154 (Mೋಂಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


RN 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಹುಣ್ಯು ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಹುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ . 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


3 


ಹಾಸನ ಸಗರದ ರಿಂ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.8 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 5.25 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು 
ಪಥದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ24439) 


[ಹೊಳೆನರಸೀಲ್ರರ ಈಾ: ಕಲ್ಲುಬ್ಯಾಡರಯಳ್ಳಿ, ಕ್ರವಣೂರು, ಮಂದಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.50 
ರಿಂದ 10.50 ಸುತ್ತು 17.00 ರಿಂದ 26.40 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಅಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ24180 ) 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೋಡಿಗುಬ್ಬಿ ಬಸಪಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಸರಷಳ 0.00 
ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ರಸ್ಮೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ -34064 


ಹಾಸನ ಈ: ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಚೆಕ್ಳಚಾಕನಹಳ್ಳಿ, ಹಾರನರಳ್ಳಿ, 
[ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಬಾರೆ, ಚಿಕ್ಕಕರಡೇವು ಕುಂಯಾರು ಮಠ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
7.50ವರೆಗೆ (ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು) (wಂಡೆಂಟ್‌ ನೆಂ 35089) 


'ಐಂ.ಿ.ಎಫ್‌, ನಿಟ್ಟೂರು ಬಾಗೇಶಪುರ ಗಂಡಿ ದಸರೀಘಟ್ಟಿ ಗಡಿ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ. 45.00 
ರಿಂದ 50.00 ವರೆಗೆ ಅಭುವೃದ್ಧಿಬಂಡೆಂಟ್‌ 10153 


ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಜಾವಗಲ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೈರಾಂಬುದಿ ಖಾರ್ಗಮಾಗಿ ತುಮಕೂರು 
ಹೊನ್ನಾವರ ಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಂಡೆಂಟ್‌ 10162 


ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. ರಿಂದ ಗಂಡಸಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 12.00 ರಿಂದ 17.00 ರೆಗೆ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


'ಅಂಡೆಂಟ್‌ 10169 


ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಇಬಂಡೆಂಟ್‌ 10177 


ಗಂಡಸಿ ಸಂತೆನ್ಕುದಾಸದಿಂದ ನೊಣವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಣ್ಲಿ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ 
ಬಂಡೆಂಟ್‌ 10179 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷ) 


300.00 


250.00 


315.00 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಶ್ತುತ ಹಂತ 


ಗುತಿಗೆ ದಾರರ ಜಸು [8 
3 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


AO JE SN SD Jn 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಿಂಗರಾಜಪು 


() 


ಕಲಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಉತಿಮು ಬಿಲ್ಲು ಬರಟೇಕಾಗಿದೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿನರ ದ್ರಾ 


3 


'ದ್ದರಾಯನಪಟ್ಟಿಣ ಈಾ: ಸಿ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಚೇಪಜಳ್ಳಿ - ಅದ್ರಯಾರಕೊಪ್ಪುಲು - 


5054-03-337-0-01-154 (Mೋಜನೆ) 
ಅಗ್ರಹಾರ ಕಾಳೇಸರಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸಿಏಸ್‌ಐಸ್‌ ರಸ್ಸೆಗೆ ಹೇರುನ ರಸ್ತೆ (8ಿ.ಬೀ 6.00 ರಿಂದ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬು ರಸ್ಟೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಶಾಸನ ಈವ. ರಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಟ್ಟೂರು 0.00 ೫.ಮಿೀ ನಿಂದ 5,00 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 


ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿ ಸುಧಾರಣೆ 125.00 


(wಂಡೆಂk್‌ io 35093) 
ಯರೀಗೇನಹಲ್ಲಿ ೮ಶಿಮಾಳ ರಾಂಖರ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 0.00 ರಿಂದ 
2.50 

ಇಂಡೆಂಟ್‌ 101 


5054-03-337-0-01-154 (aed) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


150.00 


[ಗೊರೂರು - ಚೆನ್ನಕುರಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ , ಮುತ್ತಿಗೆ , ಕಲ್ಲುಗುಡುಗನಹಳ್ಳಿ 
ರಸ್ತೆ ಗೊರೂರು - ಚಿಸ್ನಕುರಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾರ್ಪಾಡು 
'ಅಂಬಾಯು) (ಇಂಡೆಂಬ್‌ ಸಂ 35088 ) 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


'ಗೊರೊರು-ಚಿನಶುರಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಖಳಿ 41.60 ರಿಂದ 44.006 ನರೆಸೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 
ಕಾಹುಗಾರಿ.(ಉಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 35637) 


ಹೊಳೆಸದಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಟಿ.ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಕಿಸ್ನರಹಳ್ಳಿ-ಮಾಚಗೋಡ್‌ನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ 
ಯರಯನರಳ್ಳೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕ.ಮೀಗ.00 ರಿಂದ 640 ರ ಪರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾದಿ) (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 35051) 


5054-03-337-0-01-154 (Mೋಜಖನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಯುಬ್ಯು ರಸ್ಟೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03—337-0-01-154 (oe) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳಿ ಸುಧಾರಣೆ 


ಖನ್‌ಿಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಕೀನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕ.ಮೀ 0.00 ರಂದ ೧.50 ರವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈಣ್ಣಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 35113) 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಏನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಮತ್ತಿಘಟ್ಟಿ ರಸ್ತಿ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.75 
ರಖರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಟ್‌ ಸಂ 35114) 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


ಹೆಚ್‌. ಕೆ.ಉಂಪೆದಾಚು 


ಯೆಟೌ್‌.ಎಸ್‌ ರಾಮೇಗೌಡ 


2017-18 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


0.00 


0 00 


0.00 


(410 


0) 07 


0 0) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಗಿದೆ 


ಕಾಯಗರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂಪಶಿಮೆ ಬಿಲ್ಲು ಬರಟೀಕಂಗಿದೆ 


ಕಾಮಗರಿ ಪೂರ್ಣಗೆಡಂಔಡು 


| 


ಕಾಮಗಾರಿ ಸೂರ್ಣಗೊಂದಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದೆ 
ಮೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಂದಿದ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣ 


ಈ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (Mೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


[a 
[Nd 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


y 
2 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


£% 
[7 [$Y Ko [9] 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


KUNE 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 3 


ಅಂದಾಜು ಬೊತ್ತ 
(ರೂ. ಲಳ) 


2017-18 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕುಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
7 


3 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲ ಅರಸೀರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀಚೀನಹಳ್ಳ-ಕಾರೀಕಿರಿ-ತಿಪಟೂರು- 
ದುದ್ದ ಸೇರುವ ರಸ್ಥೆ ಸರಪಳಿ 47.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 48.00 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 35964 


ಹಾಸನ ಇತರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್‌ ರಸಿಯಿಂದ ಗಂಡಸಿ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಯರಗನಾಳು. ಬಾಗೀವಾಳು ಸರಪಳಿ 0.80 


ಕಿ.ಮೀ ನಿಂಬೆ 1.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 35962 


0.00 


0.00} 


7.31 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
0.00 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
0.00 ಅಚತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಚಿತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದೆ 


ಅರಸಿಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಗಂಡಸಿ ಯೋಬಳಿ ಗೊಲ್ಲರಃಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆದಿಹಳ್ಳಿ ಗೃಮದ ಪರೆಗೆ 
4 ಕಿಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬಉಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 35104) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂಶಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲ ಅರಸೀಕರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ರಸ್ಟಯಿಂದ ಬಿದರೆ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾರಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳ ಸರಪಳ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 36434 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ರೆಸ್ಗಿಯಿಂದ' ಎ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಸಿಂಗೇನಹಳ್ಳೀ, ಚನ್ನಾಪುರ. ಕುಡುಕುಂದಿ ಸರಪಳಿ 1.00 


ಗೋಂಡಿದೆ 
ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 36433 EE 


p 
% 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಜಾವಗಲ್‌ -ಾರನಯಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಯ್ದ ಛಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಿಮೀ!7.50 
ರಿಂದ21.50 (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 34875) 


ಹನ ನ್‌್‌ರಾಣಕ ಪರವ ಮಾಡ್‌ ಸವ್‌್ಕ 
ಮಾರ್ಗ ಬಾಗೂರಸಹಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 9.0೦ ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ, 36436 ) 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಸಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
ಹೊನ್ನವಳ್ಳ-ಘರಿಗಟ್ಟ-ನರಸಿಸಕುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.೦0 ರಿಂದ ೩.90 ಕಿಮೀ. 
ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (44398) 

ಅರಕಲಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ.೫೦ಗರಚಳ್ಳಿ -ಮಾಕನಹಳ್ಳೀ-ಗುಬ್ಬಿ- 
ಸಿದ್ಧಹೆಳ್ಳಿ-ಕೊಣಿನೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 17.00 ರಿಂದ 21.00ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (42638) 


100.00 000 


ಅಂದಾಜು ಪೊಗ್ಗ | T0778 ಸವಾ ಸ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಮ 3 
5) (ರೂ. ಲಕ್ಷ) ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು | ಜ್ರಗಡೆಯಾಜ] ಕೌಸುಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
3 ದ [NN ದ್‌್‌ ರ್‌ % 
ಹಾಸನ ತಾ: ಬಿಳಿಕೆರೆ-ತರೆಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ 75.80ನೇ ಕಿಮೀ, ನಿಂದ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ 

5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ ಬ ಇರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಃ 
ese ( ) |ಡೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಂದ 2:50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 25.00 ಜಯ pip J 
ಜಿಲ್ಲಾ ಹುಣ್ಯು ರಸ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (41572) ಅಚಿತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ)  |ಟನ್ಸರಾಯಪಟ್ಟಣ -ಅರಗೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪ್ಪೂರು-ಗೋಬಿಸಕರೆ ಗೇಟ್‌ (ಬಾಗೂರು ಕೆ.ಎನ್‌ ಅಶ್ವಭೆನಂರಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಭಾರಣೆ |- ತಿಪಟೂರು) ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ೮ಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಅಂಡೆಂಟ್‌ ಸಸಂ 3511) 99.00 ಯಣಗೌಯ ಅಚಿತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪಶಿಸಿದೆ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಕೊಣನೂರು-ಬೆಳಪಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹಿರೇಹಳ್ಳ- 
ಮುತ್ತುಗದ ಹೊಸುರು ಸರಪಳ 3.80 ರಿ೦ದ 7.00 ಮತ್ತು 9.60 ರಿಂದ 75.00 ಎಂ.ಹೆಜ್‌. ಹಹೇಶ್‌ 
10.60 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (42723) 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಭಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪಶಿಒದೆ 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಈ: ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅತ್ತಿಚೌಡೇನಚಳ್ಳ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ 
[ty 3 ke ( 


ಡಿ.ಸಮುದ್ರಷಳ್ಳ, ಕತ್ತರಿಘಟ್ಟ ಕೊಪ್ಪಲು) ಸರಪಳಿ 0.00 ರಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.(41700) 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪಶಿಸಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 (0ನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಷಮು ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಹಾರನಹಳ್ಳಿರಿಂದ ಹುಳಯಾರ್‌-ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ಥೆ ಮಾರ್ಗ 


ಕಣಕಟ್ಚಿಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.750 ರಿಂದ 1.75 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (41638) 40 


5054-03-337-0-01-154 (Mem) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಹಾಸನ ತಾ. ಯಲಗುಂದ ಜಾಪಗಲ್‌ ಕ. 0.00 ರಿಂಪ 5.00 ಪರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(41752) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಅರಕಲಗೂಡು ಕಾ॥ ಹಂಗರವಳ್ಳಿ-ಮಾಕವಳ್ಳ.-ಕಳ್ಳಮುದ್ದನಹಳ್ಳ-ಹೋಡಿಗುಬ್ಬ 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 15.35 ಕಿಮೀ. ಖರೆಗೆ ಅಭಪೃದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ 200.00 
(44402) 


5054-03-337-0-01-154 (0ೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಣ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ ಸುಭಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕ. ಆರ್‌.ನಿಂಗರಾಜಪ್ಪ 
| iu ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದೆ 


0 (1) 


ಟಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಎ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುಷ ರಸ್ಥೆ ಮಾರ್ಗ ಬೆಳಗುಂಬ 
ಹಾಗೂ ಬಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.20 ರಿಂದ 4.20 . ೩.55 ರಿಂದ 5.40 70.00 ೀಖಲ್‌.ಹಾಸ್‌. ಅಲ್ಲರೀ 
ಮತ್ತು 5.75 ರಿಂಿಪ 5.95 ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ (49271) 


5054-03-337-0-01-154 (Mೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) [ಬೇಲೂರು ಈ. ಹನಿಕೆ ಕೆ.ಬಿ. ಹಾಳ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 10.00 ೦೫ 17.00 


ಕಿಮೀರಪರೆಗೆ ಅಬಿ ಇ 200.00 ಕಟ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
& | ಅ [4 4075; » ಗೆಟ್‌್‌.ಕೆ. 8 ಶೆಲನ 
ಮೀರಪರೆಗೆ ಅಭಿಪ್ಪ % (40750) ಕಾಲಶರೂು 


0.00 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪಶಿಸಿದೆ 
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5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ೫೦೨ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 2017-18 
(ಈೂ. ಲಕ) ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾರರ ಹೆಸರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಮೆಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂ 
5 


; . [ad ] 


ಕಾಮಗಾರಿ ಖೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬ 


ಅರಸೀಕೆರೆ-ಬೆಂಡೇಕೆರೆ-ಗರುಡನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಫೀ 0.00 ೨೦ದ 10೦ ಮತ್ತು 


80.00 
5.00 ರಿಂದ 8.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (41643) 


ಎನ್‌ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿ.ಎನ್‌.ಐನ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸಾಣೇನಹಲ್ಳಿ - 


ನೆಟ್ಟಿಕೆರ-ವಾರನಹಳ್ಳಿ-ಈರಭೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ $.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 600 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 70.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಅಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 35112) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಬೇಲೂರು ತಾ. ಯಲಗುಂದ-ಜಾವಗಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಿ.ಮೀ. 13.50 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂೊಂಡಿದಿ 
ರಿಂದ 21.50 (41656) * 


ಹೊಳನರಸೀಪುರ ತಾ. ಸಿ.ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 48.00 ರಿಂದ 
ಗೆಡಂದಿಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.90 ಹಾಗೂ 3.00 75.00 
ರಂದ 4.50 ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ (41060) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಹಾಸನ ತಾ. ಕಂದಲಿ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ನಿಟ್ಟೂರು 
ರಸ್ಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ನೆ ಮಾರ್ಗ ಗುಂಡಶೆಟಿಹಳ್ಳಿ ದಸೂರು ಕಡಡರವಳ್ಳ 

ಮ ಸ್‌ ಆ 200.0 ಹೆಟ್‌.8ಿ.ಕಾಂತರರಿಜು 
ಗುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಸಾಲಗ್ಬಮೆ ಸರಸೀಷುರ ರಸ್ತೆ 23.00 ರಿಂದ 29.00 ಪರೆಗೆ 00.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(4138/) 


'ಗೊರೂರು-ಚಿನಕುರುಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಮುತ್ತಿಣೆಹಿರೇರಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 2.60ಕ.ಮಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಿಂದ 3.678.ಮಿ ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ (ಉಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 35091) 


120.00 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-ಕಲ್ಲುಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ-ಶ್ರವಣೂರು- 
ಮಂದಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಎಲೆಚಾಗಹಳ್ಳ-ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 80.00 
೨.50ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (41633) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ತುಮಕೂರು ಯೊನ್ನಾವರ ರಸ್ಟೆಯಿಂದ ಹುಳಿಯಾರ್‌ ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
ಹೊನ್ನಸಮುದ್ರ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ನಾಗೇಪಹಳ್ಳೀ ಕಮಲಾಪುರ ಕರಗುಂದ ಬೋರನಕೊಪ್ಪಲು 75.00 
ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 9.00 ರಂದ 14.000hಂk್‌ 10180 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸೂ: 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಬ್‌ King 


(ರೂ. ಲಕ) 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು. ಅರಕಲಗೂಡು ಹೊಳಲಗೋಡು ರಸ್ಥೆ ಪಯಾ 
ಕತ್ತಿಮಲ್ಲೇನಚಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 8.00 ರಿಂದ 13.70 8.ಮೀ ನೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
34047 


5054-03-337-0-01-154 (sewn) 


195.00 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುನು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಬೆೊಲೂರು ತಾಲೂಕು ಬಿ.ಐನ್‌.ಎಐಸ್‌, ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಿ.ವಿ.6.00 ರಿಂದ 800 ಮತ್ತು 
16.35 ರಂದಸ35 (ಇಂಚೆಂಟ್‌ ಸಂ 35082) 


ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೈಸೂರು-ಹಾಸನ ಕಸೆ ಯೊಡ್ಗಹಳ್ಳಿಯಿಂದ y mera 
ಶೇಷರಮುಣ್ಧನಹಳ್ಳ-ಮೂಡಲಹಿಸೆ ಮಾರ್ಗ ಶ್ರಷಣಟೆಳಗುಳ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ.0.0೦ ರಂದ 21.00 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ (ನೀರಾಪರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ( 

35946) 


5054-03-337-0-01-154 (Mೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ.ಹೊಡ್ಗಕುಂಚೇಪು- 
ಒಂಟಗುಡ್ಡ-ಅತ್ತಿಚೌಡೇನಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿ೦ದ 3.00ರವರೆಗೆ (3.75 
ರಿಂದ 5.50 ಮೀಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ (41703) 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ಶಾ/! ಚಂಗಟಿಹಳ್ಳಿ - ನಾರೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
5.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ಸಣ್ಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ (383) 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ-ಮಸರಂಗಾಲ ರಸ್ತೆ (ಲೂಪ್‌ ರೋಡ್‌) 
ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ. ಮಾಗೋಡು. ಮಣಜೂರು. 'ಸಲಬಳ್ಳ ಕೆಂದಿಣ್ಣೆ, 


5054-03-337-0-01-154 (oem) 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ |ಮಸರಂಗಾಲ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8. 10 ಕಿಮೀ, ಪರೆಗೆ 109.00 
ಅಭಿನೃದ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ (44410) 
ಹಾಸನ ತಾ: ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳ-ಬಿಕ್ಕೋಡು ಠಸೆಯಿಂದ ಟ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆ 
5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) [ಸೇರುವ ರಸ್ಫ ಮಾರ್ಗ ಕ್ಥಾಶನಯಳ್ಳಿ, ಬಿನ್ನೇನ ನಹಳ್ಳಿ ಕಬ್ಬಳಿ, ಕೃಷ್ಣಾಪರ ಕಿಮೀ 150.00 


ಜಿಲ್ಲಾ ಹುನ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 13.00 ರಂ 23.00 ರಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


(41402) 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಮಾಣಾಮರ ಕೂರ್ಗ್‌ ಬಾರ್ಡ್‌ರ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
ಲಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ-ಟಿಡರೂರು-ಹೆಗ್ಗಡಿಹಳ್ಳ-ಚಿಕ್ಕಬೆಡುತ್ರಿ- ಡೊಡ್ಡಂಮತ್ತಿ-ಮಲಪ್ಪನಹಳ್ಳ- 
ಶಾನುಭೋಗಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.30 ಲ೦ದ 6.60 ಮತ್ತು 

12.10 ರಿಂದ 17.27 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಬಿವೃಟ್ಟ ಕಾಮಗಾಂ(44407) 


5054-03-337-0-01-154 (ones) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳಿ ಸುಧಾರಣೆ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು Ba 
3ಗ ದಾರರ ಕಸು |ಡ್ಟುಗಡೆಯಾದ 
— ——— 

ಖಂ.ಟಿ ನಾಗರಾಜ್‌ fo 42 


ಎಸ್‌ .ಉಂರಂಯರಂರೆಲ್ಲಿ (1 00 


1). 


ಪುರುಶೋತ್ಸಮ.ಟಿ.ಆರ್‌ 


ಚೆ .ಎಸ್‌ ಲುಮೋಗೌಯ 0 00 


ರಮೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 245 86 


ಕಾಯಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ಗುಷ ಹಂತಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಏಿಲ್ಲು ಪಾತಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪಶಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಷು ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂದಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪಕಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಶಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಹುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


g KR 
NINN 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಹಾಸನ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 


ಹಾಸನ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


eo 
3 


4 ನ್‌ x 
[7 
bd ಯಿ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಥಾರಣೆ 


9 p) y 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 2017-18 
ಇಮಾಮ MEU Eee peers 
RS SFO SSE. RE TO RE 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಮರ್ಕುಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಅತೀಚೌಡೇನಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ 
ಮಾರ್ಗ ಪರಸನಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 12.00 ರಿಂದ 200.00 


1580ರವರೆಗೆ (3.75ಮೀ ರಿಂದ 5.50ಮೀಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
ಕೆಲಸ(44109) 


0.00 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಚಿತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಮರ್ಕುಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಅತ್ತಿಬೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
ಪರಸನಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.00 ರಿಂದ 11.50 ವರೆಗೆ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಸಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೌಸಿಂಗ್‌ಬೋರ್ಡ್‌-. 
ಕೋಡಂಗಿ ಕೊಪುಲು ಮಾರ್ಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.50 ರಿಂದ 3.50 


ಪರೆಗೆ ಅಭೀವೃದ್ಧಿ (43680) ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 69.50 ರಿಂದ ಮಾವಿನಕೆರೆ 
ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹಳೇಕೋಟೆ ಮಾದವಪರಾಯನಗುಡಿ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಿ.ಮೀ 0.0೦ ರಿಂದ 0.60 ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ - ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು - ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (0.625 ರಿಂದ 1.625 ಕಿಮೀ) (43617) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಸಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 33.50 ರಿಂದ ಉಲಿಪವಾಲ 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.0೦ ರಿಂದ 0.60 ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ// ಚಿಕ್ಕಮಗ್ಗೆ - ಬೆಳವಾಡಿ - ಕೊರಟಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ 
0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃಗ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(44417) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಿಂಗರಾಜಪ್ಪ 


ಬೇಲೂರು ಈ. ಮೂಡಗೆರೆ ಬೇಲೂರು ರಸ್ಥೆ 13.20 ರಿಂದ 18.00 
ಕಿಮೀರವರೆಗ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (40751) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದೆ 


200.00 


ರಮೇಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 


5054-03-337-0-01-154 (oe) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಹುಟ್ಯ ರನ್ಟೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಇನ 5054-03-337-0-01-154 (crew) 
[tl p 
| ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಜಿ 5054-03-337-0-01-154 (oem) 
3 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಜನೆ 5054-03-337-0-01-154 (05ನೆ) 
102 | ಶಾ 
K ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಹನಿ 5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
103 | : 
3 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ಗೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
104 | ಹಾಸನ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಟ್ಯ ರನ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 
Uy ಸನ 5054-03-337-0-01~154 (open) 
105 | ಪಾ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 
bh ಸನ 5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
f ಹಾ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ ಸುಭಾರಣೆ 
i 5054-03-337-0-01-154 (ces) 
107 


ಜಿಲ್ಲಾ ಹುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷ) 


ಕೊಮಗಾರಿಯ ಬ್ರಸ್ತುಶ 8೦3 


3 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 60.00 ರಂದ ಕಡವಿನಹೊಸಳ್ಳಿ 
ರಸ್ಸೆ ಕಿ.ಮೀ 0.0೦ ರಿಂದ 2.50 ಪರೆಗೆ ಥಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ.(41057) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಶಿಸಿದೆ 


ಬೆಂಡೇಕೆರೆ - ಗರುಡನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ (0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀ) 
ಅಭಿವೃದ್ಧ (49303) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಖಪಶಿಸಿದ 


0.00 


ಅರಕಲಗೂಡು ಈ ಸಿಎಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರೆಸ್ಸೆಯಿಂದ ಹೆಕ್‌.ಹೆಬ್‌.ಪ.ಎ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ಮಾರ್ಗ ದೇಷರಹಳ್ಳಿ. ಶಣವಿನಕುಪ್ಪೆ, ಶಾನುಭೋಗನಹಳ್ಳಿ, ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 
ಸರಪಳ 0.00 ರಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ. ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (44403) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಠಿಸಿದೆ 


ಪುರುಶೋತ್ಸಮ.ಟಿ.ಆರ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬಿ 


ಗಲ್‌, ಬನ್‌ ಲಲಸೀಗೆದ VAN 
ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (41401) ಈ ಇ 146.84 


ಬೇಲೂರು ಕಾ ಹೆಜ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ತಿರುಮನಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ಸಾಣೆನಹಳ್ಳ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 3.00 ಅಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (40678) 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಮಲ್ಲಾಪುರ-ಕಲ್ಲುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 04.50 ರಿಂದ 04.70. 
12.60. ರಿಂದ 13.30 ರಿ೦ದ 13.65,13.75 ರಂದ 13.85. 14.300೦ 14.60 
ಮುತ್ತು 14.70 ರಿಂದ 16.30 ಪರೆಗೆ ಅಭಿಷೃದ್ದಿ (49579) 


100.00 50.00 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ - ನಿಟ್ಟೂರು - ಬಾಗೇಶಪುರ - ಗಂಡಸಿ - 
ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗಡಿ ರಸ್ಕೆ ಕಿರ 28.00 ರಿಂದ 33.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ(49293) 


ಬಿ.8.ಗಂಗಖದರ 70.16 


ಹನಿಸನಿಶಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಯಾಪಲಾಯುರ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಜಿ.ಮೈನಂಡಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ದಸ್ಸೆ ಸರಃರಳಿ 
ಕಿ.ಮೀಗಿ.00 ರಿಂದ. 1.50 ರಪರಿಣೆ ಅಭಿಬ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಬದಲಿ ಉಮಗರಿ) (ಇಂಡೆಂಟ್‌ 
ಸಂ 35092) 


0.00 


[ಹಾಸನ ತಾ:ಜಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೌಶಿಕ-ಮರ್ಕುಲಿ-ಮಳಲಿ ರಸೆ ಕಿಮೀ 1.80 
ರಿಂದ 7.00 ರಪಡೆಗೆ ಅಭಿಪ್ಯದ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಾರಿಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (41213) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ yy, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 2047-18 
el 


ಯಣಗೌಡ 0.00 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಚೆ.ಎಸ್‌.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆ ಕೆರೆಕೋಡಿಹಳ್ಳರಿಂದ 
ಉಗ್ರನೆಕೊಪ್ಪಲು. ಸೋಮನಾಥನಹಳ್ಳಿ ಪಾರೇಸ್ಸ್‌ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಕಿ.ಟ ರಸ್ತೆಗೆ 

ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.0೦ ರಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (41699) 


5054-03-337-0-0-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪಕಿಸಿದೆ 


0,00 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ-ಕೊಣನೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.0೦ 
ರಿಂದ 19.20 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 35273 


ಹಾಸನ ತಾ: ಬಿಜೆಮಾರನಹಚ್ಛಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3,30 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (41219) 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎ.ಸಿ. ರಸ್ಟೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 


: Ss 
ಸಿಂಗೇಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 13.00 ರಿಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ (41641) ಕಾಮಗಾರಿ; ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


100.00 


200.00 ಗುರುಪ್ರಸಾದ್‌ ರೈ 0.00 
WW 


100.00 ವೈ.ಆರ್‌.ರಮೇಶ್‌ ರೆಡ್ಡಿ 
150.00 ಎಂ.ಟಿ.ನಾಗರಾಜ್‌ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ // ಎಸ್‌.ಎ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಐ.ಸಿ. ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಮಾರ್ಗ ಬೈಕೆರೆಗಾಡಿ, ಬೈಕೆರೆ ಗ್ರಮ. ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಕಿ.ಮೀ 2.60 ರಿಂದ 

4.30. 6.50 ರಿಂದ 7.50 ಮತ್ತು 8.30 ರಿಂದ 11.00 ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ(42080) 


5054-03--337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ನರಸೀಪುರ--ಕೊಡ್ಗಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 


ಕಾ ಹೂರ್ಣಗೆ 
0.00 ರಂದ 2.65 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮುಗಾರಿ.((44408) ಮಗಂಧಿ: ಹೂಣಂಗೊಂಡಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಟ್ಯು ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ // ಜಾನೆಕೆರೆಯಿಚಿದ ಕುದ್ರಂಗಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ(45764) 


ಕಾಪುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


0.00 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಣ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ// ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ - ತಂಬಲಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
5.80ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (47375) 
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ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ Ga 


ಕಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಎಂ.ಕೆ. ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ಕೂರ್ಗ್‌ ಬಾಡ್‌ನರ್‌ ರಸ್ಥೆ ಮಾರ್ಗ 
ನಿಲಕುಂದ. ಯಡಿಯೂರು. ಮಾದನೂರು. ಬಂಡಿಗಭೆಹಳ್ಳ, ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ. 

ಹೆ.ಕೊಂಗಳಲೆ. ಹಂಡ್ರಂಗಿ, ಸಿ ಅಬ್ಲೂರ್‌, ಸುಳಗೋಡು ಸೋನಮುವಾರ ರಸ್ತೆ 
ಸರಪಳ 0.00 ರಿಂದ 1.60,2.60 ರಂದ 8.23. 12.00 ರಂದ 16.00 ಮತ್ತು 
18.00 ರಂದ 21.00 ಕಿ.ಮೀ. ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ(44375) 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಳ್ಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ರಮೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 363.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಆಲೂರು ಬಿಳ್ಳೋತು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 10.00 ರಿಂದ 2200 ಕಿ.ಮೀ. ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
'ಉಂಡೆಂಟ್‌ 9೪75 


ಬೇಲೂರು ತಾ. ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಲೂರು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 


WE Ei: NE ciel ಮಾರ್ಗ ಬ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.0೦ ರಿಂದ 4.00 ಕಮೀರವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಲ್ಸ ಮೂಸಾ ಪ್ದ ಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (40088) 
ಮೂವ ಮಮನ ವಾಯ dl 
ಅರಸೀಕೆರೆ ಠಾ. ರು ) - ಅರಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ೧5.00 ೮ 6.40, 
5054-03-357-0-01-154 (oles) ಸೀಕೆರೆ ಠಾ. ಕಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ರಕೆದೆ ರಸ್ತೆ ೧5.00 ರಿಂದ 06.40 | 
05.00 ರಂ: 6.40 , 08.00 ರಿಂದ 09.೦0 ಮತ್ತು 12.00 ೮೦ದ 15.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಧಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (49317) 


5054-03-337-0-01-154 (Mೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಚ್ಚಂಗಿ-ಐಗೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 9.30 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಿಮೀ. ಪರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಜಿ ರಂಗೇ ಗೌಡ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಹುಟು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ಠಾ // ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳ - ಎಣಡೆಕುಮಾರಿ ರಸ್ಥೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 


ಕೆ.ಎಂ.ಪರಮೇಖ್‌ 2 45 ಹೂರ್ಣಿಗೊಂದಡಿಬೆ 
ರಿಪೃದ 3.50ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮ/ಗಾರ(47709) i - 


ಅರಕಲಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ.ಕೆರಗೂಡು-ರಾಮೇನಹರ್ಳಳೀ- 
ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳ 5.40 ರಿಂದ 5.90 . 6.70 ರಿಂದ 7.60 ಮತ್ತು 
8.00 ರಂದ 8.80ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (41818) 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಟ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


1.ಆರ್‌,ನಿಂಗರ೫ಜಟ್ಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ // ಯಸಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರೆಸೆಯ ದೊಡ್ಡಕುಂಬೂರಿನಿಂದ 
ಚಿಕ್ಕಕುಂಯೊರು ೃಸ್ಥರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳ 0.೦0 ರಿಂದ $.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(47383) 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಹುಖ್ಯು ರಸ್ಟೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 


EY 


§ 


125 


126 


127 


131 


NNN 


i 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಜರ | 
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ಆಲೂರು ಠಾ // ಕಣದಹಳ್ಳ-ಮಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0335 ರಿಂದ 
11.200ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(51169) 


ಹುಳಿಯಾರು - ಕೇರಳಂ್ರರ ಲೆಸ್ಟೆಯಿಂದ ಶಂಕರೆೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.60 ರಿಂದ 


4.00 ಕಮೀ. ಪರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


[ಹಾಸನ ತಾ: ನಿಟ್ಟೂರು ಎಂಸಿ.ಐಫ್‌ ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಬಿಂಸರಸನಹಳ್ಳಿ ಎಂಸಿ.ಎಫ್‌ 
ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (8.ಮೀ 0.00 ರಂದ 3.50 ವರೆಗೆ) 


ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಳಿಯಾರ್‌ - ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ಥೆಗೆ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.70 ರಿಂದ 2.20 ಮತ್ತು 3.ಮೀ. 11.48 ರಿಂದ 
12.30 ಪೆರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ (49330) 


ಹಾಸನ ನಗರದ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಡಿಯೂರು ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಚಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ 
ನಿಡುಡಿ ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ತಿಪಟೂರು-ದುದ್ದ-ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಸರಪಳಿ 1.20 ರ (ಯಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಹಾಗೂ 3.40 ರ 
(ಚಿಟ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ.(60584) 


[ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಡಿ.ಹೆ'3್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌರಿಪುರ ಮಾರ್ಗ ಕಬ್ಬಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಸರಖಳಿ.80 ಕ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಮಾಗುವ ಹಾಗೂ ಅದೇ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 440 ರಲ್ಲಿ 
ಸೇರುವ 120 ಕಿ.ಖೀ ಇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕುಮಗಾರಿ. (ಸ0.00 ರಿಂದ 1.20 
8.ಮಿ)(60583) 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 2017-18 
134 ಅಕ್ಕ ನ lip 


AO RE SE 


300.00 ಗುರುಪ್ಪಸಾದ್‌ ರೈ 
Wd 


ರಟೋಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 


100.00 


100.00 


100.00 ಶಿವನಂದ 2117 


150,00 


150.00 


240 00 


100.00 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕುಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಶ ಹಂ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


5054-03-337-0-01-154 (0ನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಯುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣ 


ಕೆ ಮಾರ್ಗ ನೆಗೆಟೆ ಕಾಪಿ೨ಸುಲ ಆಗೆಗೀಕರೇಣ ಲ ಜ್‌ | 103.29 
0.60 Cor 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


-ಹು೦ಿಡ್ರ೧ಗಿ ಮಾಗಿ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ನೆಗಳಿ ಸುಧಾರಣೆ 


೧0 ಪಡೆಗೆ ಅಜಬ್ಸದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


65.00 60.60 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಹುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


125.00 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಹುಟ್ಯು ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (Mೋeನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳೆ ಸುಭಾರಣಿ 


50.060 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 (Mem) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬು ರಸ್ನೆಗಳೆ ಸುಭಾರಣೆ 


400.00 


C ಮ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
- (ರೂ. ಲಕ್ಷ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


ನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮು 


200 ರಿ೦ದ 


5 16.00 ರಿಂದ 18.15 8. 


WS 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


8.00 ರಿಂದ 9.00 & 


PR 


100.0 
ಬುರಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ' 


0, (66969) 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಮ್ಯು ರಸ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


14 | ಹಾಸನ ಬೇಲೂರು ತಾ; ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ಸೆ ಆಬಿವೃಟ್ಟ (೧6300) 50.00 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


142 100.00 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


WAN 


143 200.00 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳಿ ಸುಧಾರಣೆ 


9 
& 


50.00 


+ 200 ರಿ೦ದ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 


100.00 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


i 


200.00 


KUNE 
i 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕೆಲ್‌ ನಿಂಗರಾಜ 


ಬಿಲ, ಭೀಣಯ ಕಹಾಯ್‌ 


ಮಯ್‌. ಗೇಲ್‌ 


2017-18 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


30,00 


0.00 


(1.00) 


0,00 


195.76 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ಸುಶ ಹಂತಿ 


| SSS SEE. OE CE RS, SER 


ಕ್ರಮ pe ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 2017-18 
ಮಃ ¥ 
10 ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 64 (ರೂ. ಅಕ) | ಸತ ದಾರರ ಹೆಸರು | ್ಲಗ್ಗಡ್ಣಯಾದ| ಕೌನುಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
MEE EE SSE 2 A RS RE 4 
5054-03-337-0-01-154 (Mೋಜನೆ) 
ii 100.00 0 00 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿ ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) NS SR 
ಜೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 4 § 
5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಎ ಗೊ « 300.00 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ or 6.00 a 200,88 W 
5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) £ 
ಹಾಸನ 55.00 0.00 ಸೂರ್ಣಗ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ | 
5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) § ER 
isl ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳ ಸು me? sk ಲಿನ ಹೊಸ ರಜಮೆಗಂದಿ)ಲುು 2465.00 1104 98 
5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ 
152 ಹಾನನ ( ) (2017-18 ಸೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ) 00೬ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) |ಚನ್ನರಾಯವಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿಕ್ಷೇರಿ-ಶ್ರಪಣಬೆಳಗೊಳ ೮ಸ್ಸೆ ಸರಪಳಿ 6.40 ಕಾಮಗಾರಿ 
153 | ಹಾಸನ Mie Es CS _ ಮ 2716.00 ಬಿ.ಆ೦್‌.ಶ್ರೀಕಂಥಮುೂರ್ತಿ 0.00 | 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ [ರಂದ 14.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(76683) : p ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) [ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಮಂಗಲ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೂಳ ದಸ್ಸೆ ಸರಪಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
154 ಹಾಸನ ಸ್ಟ ದ IE ae Teac ಆ 229.00 ಬಿ.ಆರ್‌. ಶ್ರೀಕಂಥಮೂರ್ತಿ 0,00 ಗ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 22.60 ರಿಂದ 32.30ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(77524) y ' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಭಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03--337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


J "3 fl 
: 250 ರಂದ 4.50 ¢ ್ರೀ F ಸೀನ್‌ 
A ಕಿ.ಮೀ) (66753) ಸುನ್‌ ಸಂತ ರೆಟ್ಲಿ 294.78 ರಸ್ತೆ 
ರ \ ಢ 
RANE | f 
100.09 | 4400 ಮುಗಿದಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ 
100.00 ಎಟ್‌. ಬನ್‌ ಜಾರೇಲ 


TNT 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿಷ £೮ ಅಕ) | ಗತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು | ್ರಗಡಯಾದ ಕೌಮುಗಾರಿಯ ಪ್ರಕ್ತುತ ಹಂತ 


13.80 8.2 


ಸುಂ.ಯೆ್‌ ಶುನೇಖ್‌ 
C 24.00 
pS 
3 © (66980) 
ee 


"ಪ್ರ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹ೦ಗರಳ್ಳಿ-ನಾಕ F ನ 0.00 
ಸ್ಟೌ ೫೫೪ 17.00 ರಿ೦ದ ಕಿನಿಸೀವದೆಗೆ LC 
101.78 


TTI TO 
MR ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಜೆಸರು 1 ಡುಗಣೆಯಾದ| ಕೌಮೆಗಾರಿಯ ಪಸ್ತುತ ಹಂತಿ 
A SR NEE 7 

100.00 NE ನ್ಟ) 16.07 ಮುಗಿದಿದ್ದ ಬಾಕಿ ಕಲ 


5054-03-337-0-01-154 (0ನೆ) 
ಜೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಭಾರಣಿ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


20.00 ತುಜಿ. ದಹೇನಂಲಜೇಗೌಡ 


5054-03-337-0-01-154 (Mೋಜನೆ) 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಭಾರಣೆ I 0.00 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 


trang) 0.00 
ಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (Mena) 
ಜೆಲ್ಲಾ ಹುಖ್ಯು ರಸ್ಟೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


150,00 


ಗೌಸ ಎಸೊದಸನ್‌ 10% 30 


5054-03-337--0-0-154 (Mew) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುನ್ಯು ಲಸ್ಟೆಗಳಿ ಸುಭಾರಣೆ 


150.00 


SAE HEL FN) 


(6690) ಖಯ 


5054-03-337-0-01-154 (Mೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಯುಜ್ಯು ರಸ್ಟೆಗಳೆ ಸುಭಾರಣೆ 


100.00 


ಅಂದಾಜು ಬೊತ್ತ 2017-18 
a ದಿಯು ತ ಹಂತ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿವಂ 67 (ಡೂ ಲಳ) | ಗತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು [ಗಯಾದ ಕೌಮಗಾರಿಯ ಪ್ತ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 


100.00 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


50 ಯರೇಹಳ್ಳಿ 


5054-03-337-0-01-154 (deus) | : RE 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) |೨ಯ: ಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌ ,ಎಚ್‌-75 ರಿಂದ ಕ ಶ್ರಿಮಭ ರಸ್ತೆ 125.00 ಕನ ನಿಂಗನ 0.00 
ಜಿಲ್ಲಾ ಯುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ |: (62 § | 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 12506 RENEE 136.80 
N 25.0¢ enc Moricanseg ( 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಸಕ್ಷಣಳೆ ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲೂರಿನಿಂದ ದೊಡ ಲ ಸ 
5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 120.00 SR 000 
೭ } ಕೆಟಲ್‌ ನಿಂನಗಾಯಜೇಲಿ) }.0 
ಜಿಲ್ಲಾ b ರಸ್ಪಿಗಳಿ ” ಗೇ ತಾ. ಸಕಲೆಃ ರ-ಕುಂಬ್ರರಳಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 480 
[ ಸ i; ರ್ತ ಸರಪಳ 
JOC 2 ೫ - ID 67212 
5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 4 WER ಸ 
A 0.00 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ (Gap 


3 


ಟೀ ಶೆ "ಜೆಸಿ ೫೦೫ 


200 ದ 


¥) £67190) 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) |: ೦ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರಪ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುನ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಭಾರಣೆ ಠೀ 
5 1.90 
“or 15.80 0 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5 1490) 


S054-03-337-0-01-154 (cnn) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಹೋಲಗಿಂಿದ ಪ೫ಿ ೩೦0 ರಿ೦ದ 1000 $ 


ಅಂದಾಜು ಬೊಚ್ಚ M718 


ಕೊಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


(ರೂ. ಲಕ್ಷ) ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
4 ಾ್‌ 6 
260.00 pA 100.00 
140.00 be 
60.00 sa 
ಕೆ 
0.50 
100.00 R 
ಮುಗಿದಿಡೊ ಬಾ ON 
100,00 
100.00 ಸ ಟನ್‌ ರಟ: 
200.00 ರಿದ gio ನಟ್‌ ಬಿಕ್ಕೆ 


ತನು | ಜ್ಯ ಅಂದಾಜು ರೊ], T0778 ನಾ 
Kap [1 ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ (6. ಅಳ) | ತೆಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು [್ಯಗಡಿಯಾದ| ಕೌಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಹಾವ a 


ತಾ॥ ಕಲ್ಲನಾಯಕನಹುಳ್ಳಿ - ಅಟಕೆರೆ | ರಿಚ್‌ -206 ರಂದ 
58) ರಸ್ನೆ 440 ರಿಂದ 6.70 8. 7.20 ರಿಂದ 
5054-03-337-0-01-154 (clneeat) PS RE | | 
ಮ ಗ್ರಾಮ 120.00 SR oenindT 0.00 
ಸ [UN 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


0.00 8. 
ರಶಿಯಾ 


100.00 
೫ 50.00 
(a 


100.00 


0.00 
0.60 8 
0 00 ರಸ್ಸೆ ಕೆ 


250.00 ಎಂಟಿಬರಗಲಿಲಜ್‌ 100.00 


ವಿರಿ.ಸಿ.ಎಖ್‌ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಸಿಸಿ ALA ಹಾಗೂ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಟ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಏರ 
9.00 ಕ 


ಮಧು 


ಸರಹಳ 000 ೦ 


ಮ ಅಂದಾಜು ಮೊಕ POST: ಗಾ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ >a (6 ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು | ಜ್ರುಗಡೆಯಾದ| ನೌಮಗಾರಿಯ ಬ್ರಸ್ತುಪ ಹಂತ 
4 5 6 
5054--03-337-0-01-154 (Mm) pe 
i i 80.00 72.10 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ - ಎನ | ಃ 
ಗ 
5054-03-337-0-01-154 (Mೋನೆ) y di 100.00 | 
ಈ ರಸ್ತೆಗಳ ie 00.00 Wok eos 
HOT 
5054-03-337-0-01-154 (ಜನೆ) ್ಥ 100 00 
00.00 WF tH 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ‘> | 
51) 
5054-03-337-0-01-154 (Mೊೋನೆ) Pp ೦ಕ್ಷ'ಹಳಿ ಗೆಂರೊರು 


Oh” 208Y 


160.06 KE ASE 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಟ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ : ಸ 


[sl 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 5 1008 


100.00 ಯ nt 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳಿ ಸುಧಾರಣೆ 1.30007 
0.95 ಕಿ.ಮೀ 
5054-03-337-0-01-154 (oem) ತಂ ಯುದ್ಧ ಸಳಗೇಲಹುಳ್ಟಿಯಿಲಿದ: ಇಲ್‌ 100.00 RN ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಥ್ರ (67241) Wi 0.00 ಮುಗಿದಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಬೆ 
3054-03-337-0-01-154 (Meu) _ ಇಲಾಕೆ ನ್ಯ 
ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸ ವ ಮನಿ ಮನಾಮೆಧಿಸ 0.0 | ಮುಗಿದಿದ್ದು ಸಕ ಕ 
ಲ್ಲಾ ಮುಟ್ಯು ರನ್ಷಃ } A 


ಅಂದಾಜು ಬೊತ್ತ 
(ರೂ. ಲಳ್ಞ) 


2017-138 
ಈ 
ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು ಬಟುಗಡೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂ: 


ರ ನ EE 


80.00 K 0.00 


AS SESE 


Ks 
- ಹಾಸನ 


195 


198 | ಹಾಸನ 


33 


ನೊಡಖುರ ಹೆ! 
ಬ 


ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ೧ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


65.00 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


120.00 eeris 


ಪಿಸ್‌ 4 


0.00 


2.80 ಕಿ.ಮೀ 

ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
0.00 | ಮುಗಿದಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ 
0.00 


ಸಿ.ಎ ನ 


0.00 ರಿಂದ 2.50 


ಲೂರು ತಾ॥ ಕೋಗೋಡು-ನೆ 1 200 ರಿಂದ ೩.50 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


60.00 


ಸಯಯ್‌ ಖಪ್ರಿಕ್‌ 


ಅಯ್ಯ ೌಮಗಾ೬(2 70 ರ೦ದ 
ಒ 


5.50) (67296) 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


150.00 


ಶಂಕರ 
$60 ರಿಂದ 1000 


ಮಿಂದ ಬಾಸೀಜಿ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


100.00 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
'ಜಿಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


$ *0 ರಿಂದ 


56} (07191) 


Ww 


ಚರಟಿ- ನಮೊ ಕಳಯ ದ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಚನೆ) 
'ಜೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


; #100 Dos 120. 300 Hod 10 


ನಂ ಥ್ರ. (0718) 
ನಿಜ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಚನ್ನರಾಯಪಬಟ್ಟಂ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಗಂಡಸಿ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ-ನೊಣವನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ 


ಸರಪಳಿ 42.00 ಅಂದ 52.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಸರಿ.(77538) 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


2.00 ರಿಂದ 32.20೮ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(77484) 


ಅಂದಾಜು ಮೊಚ್ಳೆ 2017-18 
(ರೂ. ಲಕ್ಕ) ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು ನಡಗಡೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


4 5 6 
50.00 SAE 0.00 ರಪ ಕೆಲಸ 


00 |, 
0.00 ಕಬ 
0.00 ಕಿಲ 


50.00 ಮೂಸಿ 


150.00 


150.060 


150.00 PS 0.00 i) ME ನ 
150 ಕಿಮೀ 
ಎನ್‌ ಯೆಟ್‌ ಮುಜಯಹಿದ್‌ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
210.00 ಬಾರ 90.41 | ಮುಗಿದಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಬೆ 
700 8.) 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
320.00 | ಖೌಟ್‌.ಎಲ್‌ ಲಮೇಗೌಡ 0,00 3 
' ು ಮುಗಿದಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕೆಲ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಬೆ 


ಅಲಿದಾಜು ಹೊತ್ತ] 2017-18 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ bi (ಈ. ಲಕ) ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು ಬಿಡುಗಣೆಯಾದ| ರೌಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಶ್ತುತ ಹಂತ 
FS RE NR | 


3 4 


w 
EEE 


TT 
SENN NE 


ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಿಂದ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ-7$ಕ್ಕ ಸೇರುವ ರಸ್ಸೆ ಮಾರ್ಗ ಪರಮ-ಹುಳಿಗೆರೆ-ಚೆನ್ನಹಳ್ಳ- 

4 ಥ £ 1260.00 
ದಾಸಾಪುರ-ಬೂಕನಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ 5.50 ' 
ಮೀಟರ್‌ ಅಗಲಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(17523) 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


207 0.00 


ಕ್ಯಾತನಹ್‌ ಕಲ್ಲ ಹೊನ ್‌ಯಲ್ಲಿ ತನಕ್‌ ಗಾ 
ತುಡುಕೇನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


50.00 ಡಿ.ಶಿವಕುಯಂರ್‌ 0.00 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಎಂ.ಜೆ.ಲೋಖಯೇದ್‌ 


40.00 0.00 


ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ 537 ನಂದ ಸ್ಥಾನಾಹ್‌ನಷ್ನ್‌ ಕಸದ 
ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ(ಓಂದಾವರ್ತ್ಕಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು) 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ. ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


[Se 
[4 
© 


40.00 0.00 


0.00 


ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಬಿಹೆಚ್‌`ರಸ್ತೆಯಿಂದ್‌ ಬಳಗಾಂಬ ಕ್ರ ಮಾರ್ಗದ 
ಹೊಸೂರು. ಚಿ.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ. ಜ್ಯೋತಿಮಲ್ಲಾಪುರ, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ-ಬೆಳಗುಂಬ 


ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಮಗಾರಿ. 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


211 


50.00 


ಬಳಗುಂಬ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದೆ ಎಂ.ಸಿ-ಎಫ್‌'ಸ್ಟ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನ 


ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ (ಒಂದಾವರ್ತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು) 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


212 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಖಲ್‌.ಎನ್‌.ಜಗೇಶ 


0.00 


w 
[re] 


3 


ez ಅಂದಾಜು ಬೊತ್ತ 2017-18 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 3) (ರೂ. ಲಕ್ಷ) ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೊಮಗಾರಿಯ ಬ್ರಸ್ತುಖ ಹಂತ 
ಮವ _ ಘಾ 


ಸ್ಪಳದ ಅಭಾವದಿಂದ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಡಲು ಹಾಗೂ 
ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನಿಗೆ 
ಮು.ಇಂ ಕಛೇರಿ ಯಿಂದಖತ್ತ 
ದಿ; 26 .05.2016 
ರಂದು ಮಂಜೂರಾತಿ 
ದೊರಕಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಈ 
ಕಟೇರಿ ಆದೇಷ ಸಂ 1/2016- 
17 ದಿ:25.08.2016 ರಂದು 
ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದು ಪಡಿಸಿದೆ 


ಹಾಸನ ಈ. ಹಾಸನ ನಗರದ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಡಿಯೂರು, ಹೊನ್ಸೇಸಳ್ಳಿ, ತಟ್ನಿಹಳ್ಳಿ 
- ನಿಡುಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕ.ಮೀರಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ 
ನಂ p 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
'ಜಿಲ್ಲಾ ಹುಲ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಆಬ್‌ಿ.ಐ.ಬಲಗಾಲ್‌ 0.00 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್‌..ಒ.ಎ. ದಿ: ' 
200.00 RSE A RTC 0.00 22.02.18 ರಂದು ನೀಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಬೇಕು 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (Mೋಜನೆ) 100.06 F ಬಸಿ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ Wii 0.00 
| 5054-03-337-0-01-154 (eu) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಹುಟು ರಸ್ಥೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (Mೋಜನೆ) 


50.00 xa Id) 0.00 ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


8d 000 HOG 200. 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) 


150.00 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ಟೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


10.30 oT 


lid 0.00 


ಮು | | po ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ FEST: 
ಸಂಖ್ಯೆ § ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಪರ 7) ಕ (ಡೂ. ಅಕ) ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು ಬಿಜುಗಣೆಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಶ ಹಂತ 
oN Y ಸ PROS NSE SE EL 
5054-03-337-0-01-154 (ot ) ಬೇಲೂರು ಾ॥ ಯಮಸಂಧಿ-ಕೂಡ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ. 0.00 oo 10.00 
ಹಾಸನ |" Ki ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಯ್ದ 5.00 ಓಂದ 140.00 0.00 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ 10.00} (67294) 
ಜರಸೀಕೆರೆ ತಾ ನ ಸಹ 
5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) v. _ k 
221 | ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಗಳಿ 13.00. 1 15.00. 16. 260.00 0.00 
ಆರ್ಫಿ ೨ದಸೆಗೆ 
S054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ ಛೇರಿಗೆ 2:13.02.18 
al ol 4 ಜು ) 175.00 0.00 ಮ 
5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಲೇ | 
sal bs ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ರುವ ರಸ್ಸೆಯಕಿ.ಮೀ ೧.00 ರಿಂದ ೨.00 120.00 0.00 
ಲ್ಸ ್ಯು kl ಸಂ ವೃಟ್ಣಿ (07186) 
5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ 
224 | ಹಾಸನ ( ) 0.00 


ಜಿಲ್ಲಾ ಹುಟು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಭಾರಣೆ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-57 ರ 
ಬಾಗಲಕೋಟಿ-ಜಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 515.50 ರಂದ 516.30 350.00 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರ(77842) 
ಸಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದುದ್ದೆ ಸ್‌ರುವ`ರಸ್ತೆಯಳ್ಸಿಕಂಸ್‌ಪಕ್‌ಾ 
s 5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ರಾಮಜೀಹಳ್ಳಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ಟೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
h ಜಿಲ್ಲಾ ಮ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 4 50.00 0.00 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ಐಸ್‌.ಎಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೈಕಿಕೆ-ಬೈಳಿಡೆಗಡಿ- 
jig 5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) [ದೊಡ್ಡನಾಗರ ಕಾಲೋನಿ ಮಾರ್ಗ ಎಸ್‌.ಐ. ಸೇರುವ ದಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ77901 R 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 87.00 ಪ್ರರ್‌ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ 0.00 


5054-03-337-0-01-160 (oe) ಕರಗುಂದ ಕಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಡೇಹಳ್ಳಿ ಕಮ್ಸಾರಭಟ್ಟ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ನೀರಗುಂದ ರ್ಟ | 


ಅಭಿ: 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಕ್ಷೆಗಳೆ ಸವೀಕರಾ [ಸಿಲ್‌ ಸ್ಥ 
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& 


2] 
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ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಖತಿಸಿದೆ 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿಷ್‌ 776 ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಜೆಸರು 


ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಐ ಟಿ ಐ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೊರ್ಸ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಭೋಧನಾ 
ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


4050-80-051-029-386 (ABB) 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕನ್ಸ್‌ಟ್ತಕ್ಷನ್‌. (ಶೇಷಾರೆದಿ) 


ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಕನ್ಸ್‌ಟ್ರಕ್ಷನ್‌. 
ಕಂಪನಿ. 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಬಲ್ಲು 
ಪಾವತಿಸಿದೆ 


4059-80-051-029-380 (ಪಿತಬ್ಬೂಡಿ) 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


4059-80-051-029-386 (ಪಿಡಬ್ಬೂಡಿ) 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಿಡಗಳು 


ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಭವನದ ಸಭಾಂಗಣದ ಹಾಗೂ 
ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 2530 
ಹಾಸಸ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಐ ಟಿ ಐ ನಲ್ಲಿ ಏದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ನಿಲಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಪಿಡಬ್ವಾಡಿ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣದ 
ಇಂಟೀರಿಯರ್‌ : ಏದ್ಯುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಮೆ: ಐಸಿ ಇಂಡಿಯಾ 
ಪ್ರೈ ಲಿಬೆಂಗಳೂರು 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ, 


4059-80-051-029-386 (ಹಿಡಬ್ಬೂಡಿ) 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಿಡಗಳು 


ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ 
ಕೆಲಸ.(ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ)ಇಂಡೆಲಟ್‌ ನಂ 40174 


4059-80-051-029-380 (ಪಿಡಬ್ಬೂಡಿ) 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಿಡಗಳು 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕ.ಆರ್‌.ಜಗದೀಶ್‌ 


4059-80-051-029-386 (ಹಿಡಬ್ಬೂಡಿ) 


ಸಿ.ಪಿ.ರವಿಶಂಕರ್‌ 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಲೋ.ಇ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣದ 
ಇಂಟೀರಿಯರ್‌. ಫರ್ನಿಶಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್‌ ಯಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಛಾವಣಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(60389) 


4059-80-051-029-386 (ಮಿಡಬ್ಬೂಡಿ) 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಿಡಗಳು 
ಬೇಲೂರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 
(61769) i 


4059-80-051-029-386 (Saw) 


ಸಿ.ಪಿ.ರವಿಶಂಕರ್‌ 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


ಬದಲಿ ಕುಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು(ಅ.ಗೂಡು ಈಾ// 
ರಾಮನಾಥಪುರ ಐ.ಬ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 
ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ) 
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜನಿಯಲ್‌ರಬರಿಗೆ ಸತ್ರ 
AoN2347-18 00:18.09.2017 
ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸದೆ 


4059-80-051-029-386 (dae) 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಿಡಗಳು 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕಚೇರಿಗೆ 
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಅರಕಲಗೂಡು ಹಾಗೂ ಲಾಷುನಾಥಪುರದಲ್ಲಿರುವ 
ಐ.ಬಿ/ಟಿ.ಬಿ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(63880) 


4059-80-051-029-386 (da) 


ಹೆಚ್‌.ಆರ್‌.ಭಗಪಾನ್‌ 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಿಡಗಳು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 2017-18 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಈ (ರೂ. ಲಳ) ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು | ್ಟಡಯಾದ ಕೌಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
° MC: 
ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 


ವರ್ಕ್‌ಶಾಪ್‌ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ) 40.00 ಎನ್‌.ಬಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್‌ 
ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನೆಂ 66836 


4059-80-051-029-386 (ಪಿಡಬ್ಬೂಡಿ) |ಹಾಸನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಭೋದನಾ ಮೆ.ಗೋವರ್ಧನ್‌ es ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ತರಗತಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 195.00 ಅಲಡ ಕಂಪನಿ. i ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಉದಯಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ 
4059-80-051-029-386 (daa) | p W ೈತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷ § 
( ) (ಉಲೇಜಿಗೆ(ಐ.ಟಿ.ಐ) ಕೊಠಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್‌ ತಾಪ್‌ ಕೊಳಡಿಗಳ 5000 [& \ ಸಾಮಗಾರಾವುನನಗೊಂಡಿದ 


4059-80-051-029-386 (ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ) 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಕಿಡಗಳು 


ಇಲಾಖಾ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
ಕಿಟ್ಟಿಡಗಳು ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ. Ks 


ಕಾರು ಸುಡಲು ಪಡುವಲಹಿಖ್ಬೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ] 21700 ; ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಿಡಗಳು ಬ : p 


pi ಸೆಲ್‌: ¢; § | 
4059-80-05)-029-386 ( ) ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಕೆಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 
ಇ ಭೋದನಾ ತರಗತಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಕೆಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ) 45.00 A ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ 40177 


4059-80-051-0-32-386 ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಬಾರ್‌ ಅಸೋಷಿಯೇಷನ್‌ ಎಹ್‌ ಕನಾಗೇಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪ್ರರಸ್ಥತ ಯೋಜನೆ) |ಕಟ್ಟಿಡ ನಿರ್ಮಾಣ. 40.00 ಸ 0.00 | ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


4059-80-051-0-32-386 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ (ಹಿರಿಯ ಏಭಾಗ) ಮತು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕ ಒ 0 ವ 250.00 ಬಿ.ಟಿ ನಾಗರಾಜ್‌ R 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ನಶ ಯೋಜನೆ) |ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. ("೩೦ಡೆಂಟ್‌ ನಂ: 8521) 5 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


4059-80-051-0-32-386 dE Rusa PA ಪನ 
ಜ.ಎಂ.ಎಫ್‌. A) 100.00 ಟಿ ೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ 
ಾಲಿಯ (ರಾಜ್ಯ; ಪ್ರ ತ ಯೋಜನೆ) - ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಶಿಸಿದೆ. 
4059-80-051-0-32-386 Construction of Senior Civil Judges & JMFC Court on the ಕಾಮಗಾರಿ 
first floor of the existing Civil Judge & IMFC Court 268.00 ಸೈಯದ್‌ ಸಾಧಿಕ್‌ 1 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ( ಈ ಯೋಜನೆ) R Np 
ಣಜ ಪುರ building at Arakalgud (8541) ಅಂತಿಮಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಯಾಗಿದೆ. 


4059-80-051-0-32-386 


ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಥಶ ಯೋಜನೆ) 


4059-80-051-0-32-386 
ಪ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುಠಸ್ಥತ ಯೋಜನೆ) 


4059-80-051-0-32-386 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಥತ ಯೋಜನೆ) 


4059-80-051-0-32-386 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಥತ ಯೋಜನೆ) 


4059-80-051-0-32-380 


ಸ್ಫ್ಯಾಯಾಲಯ (ಲಕಿಜ್ಯ ಪುರಸ್ಥತ ಯೋಜನೆ) 


4059-80-051-0-32-386 


ಸ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಥತ ಯೋಜನೆ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


we 


(8494) 


ಹಾಸನ ಹೊಸ ಸ್ಕಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಮುಚ್ಛಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ 


ಕಟೇರಿ ಕಟ್ಟಹ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಕೀಲರ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(48690) 


ಹಾಸನ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 
ಸಮುಚ್ಛೆಯಪ 2 ನೇ ಹಂತದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹಾಸನ ಜನ್ನಪದಣ ಟಿಟ್‌ನ ಹೂಸ. ನ್ಯಾಯಾಲಂ 


ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುಪರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರರ್ಣ೧(03313) 


Construction of Legal Service Authority, Legal Aid Clinic, 
Conference Hall, Compound, Approach road, formation of 
arca otc in the premises of Court Complex at Sakleshpura 


ಕಟ್ಟಡ 


ಕಟ್ಟದ 


ಸಮುಚ್ಛಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 


60.00 


75.00 


7200.00 


1000.00 


ಕಂಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಜಾರರ ಹೆಸರು Kerr 


ಾ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
42.26 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಣಿ.ಅಂತಿಮು 
ಬಿಲ್ಲು ಪಾಚತಿಸಿದೆ. 


0.00 
0.00 


ಟಿ.ಟಿ.ಉಮೇಶ್‌ 


ಬಿ.ಆರ್‌ ಲೋಕೇಶ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


IS India Pvt. Ltd ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


G.E.Chandre 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
gowda 0.00 
ಏ.ರಬಶಂಕರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹ 3.87 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಐಶಿಸಿದೆ 
Mis BSR 2283.71 


Infratech India Ltd 


ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ನಕ್ಷೆಯಂತೆ ಅಂದಾಜು 
ಪಟ್ಟಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪುಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ 
ಮು.ಅಂ ಕಛೇರಿಗೆ ದಿ.02.02.2017 
ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಜಣಗೂ ಇ-ಪ್ರಾಕ್‌ 
ಮೂಲಕೆ ಟಿ. ೧4.03,2017 ರಂದು 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 


el 


0.00 


ಅಂದಾಜು ಜೊತ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷ) 


4059-80-051-0-32-386 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆ) 


ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೇಲೂರು 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವರಣದಲ್ಲಿ 
ಸೈಕಲ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟಾರ್‌ 
ಜನರಲ್‌ ರವರು ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ 
ದಿನಾಂಕ 03.00.2016 ಪತ್ರ 


4059-80-051-0-32-386 ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಸ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಥತ ಯೋಜನೆ) ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 
ರೂ.1350.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 
SS ಆಡಳಿತಾತ್ಸಕ 
ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್‌ ಜಡ್ಜ್‌ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮು.ಇ೦ 
h p ಕಛೇರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 11.05.2017 
ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ. ಸದರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು 
ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ 
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿವ $0 


ಸಂಸರು ಅ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


(ರೂ. ಲಳ್ಸಿ) 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಜಾರರ ಹೆಸರು 


3 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಆರ್‌.ಚಂದ್ರಕೇಖರ್‌, 


ಸಿವಿಲ್‌ ಕಾಯಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬಿ. ವಿದ್ಯುತ್‌ 
ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ರಿಸುವ ಕೆಲಸ 
ಬಾಕಿಯಿದೆ. 


4216-01-700-2-01-286 
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ) ವಸತಿ ಗೃಹ 


ಎನ್‌.ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ 


4216-01-700-2-01-386 
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ) ವಸತಿ ಗೃಹ 


ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ. 2534 


ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, 


Standard Constn. ಘೊಂಡೆಷನ್‌ ಕೆಲಗ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


4216-01-700-2-24-386 ನಪಾಸಿ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಸತಿ 


ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
4216-01-700-2-24-386 ನಸಾhಿ 


ಕಟ್ಟಿಡಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ 
ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ಏಲೇವಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ 
ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ 10463 


B.T Nagraj 


ನಿರ್ಮುಣ 
ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 10552 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ದ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಚಿತಿಮ 


B.T Nagraj 


4216-01-700-2-24-386 seh 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸತಿ 
ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಶೀಪ್ರ ವಿಲೇವಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಕಾಯಾಧೀಶರ 
'ಪಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 10569 


ಸ್ಫಯಾಬ್‌ ಸಾದಿಕ್‌ 


4216-01-700-2-24-386 dod ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸದೆ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸತಿ 145.00 
ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


4216-0-700-2-24-386 AA 
ಕಟ್ಟಿಡಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ 
ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾಸನ ಔಟುಂಬಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾದಿಗಳ ಪಸತಿ ಗೃಹ 


ನಿರ್ಮಾಣ(25956) ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮೂಣನಗೆಣಂಡಿದ (4! 


ಸಮ ಅಂದಾಜು ಭೊತ್ತ 2017-18 ಮ 
ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಏವಂ $/ (6. ಅ್ರ್ರ | ಗತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು [ೋ್ಟಜ್ಞಯಾದ| ಅೌವಗಾರಿಯ ಪ್ರಿ ಹಂ 


[ead : RE A EES. 


Kx 
fy 
[#1 3 
2 
SRD SE ಸನದ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು ಶೆಷನ್‌ ಜಡ್‌ ರಷರ ವಸತಿ ಗೃಹ 
ಹಾಸನ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಷನ್‌ ಜಡ್ಸ್‌ ರನ ್ಟ 
ಚೆ - ko] Pp) Fe 
ಹಾಸನ (ಕಟ್ಟಿಡಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(೧5998) 115.00 ಜಿ.ಆರ್‌.ಲೋಕೇಶ್‌ 
| ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
} 4216-01-700-2-24-386 ನಿವಾ ಸನದ 2ನೇ ಜೆಳುವ ನಿಯರ್‌ Sun He A 
ಹಾಸನದ 2ನೇ ವರಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಿವಿಲ್‌ ಜ ತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ 
ಹಾಸನ ಡಗಳ # ನ ಆರ್‌. 
ಕಟ್ಟಿ; ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(25999) 115.00 ಬಿ.ಆರ್‌.ಲೋಕೇಶ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (ಜಿ೬! 
ಮಾದರಿ) 


ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


4216-01-700-2-24-386 OSS | ¥ 
| ಹಾ e ಚುವರಿ ಸಿಏಲ್‌ ಜಡ್‌ ಮತ್ತು ಎಂಎಫ್‌ಸಿ 
ಹಾಸನ |ಕಟ್ಟಿಡಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ iol (3 4 
p fi ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(26000) 115.00 


ಬಿ.ಆರ್‌.ಲೋಕೇಶ್‌ 


ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


| 4216-01-700-2-24-386 ನಿವಾಸಿ sk ke Sap ¥ 
ಹಾಸ; 5ನೇ ಪರಿ ಸಿವಿಲ್‌ ಜಡ್‌ ಮತು ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ 
ಹಾಸನ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸ್ಕಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ [d ಸ 
ಬೃಡಗಳ ನ್ಯಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(26001) 115.00 


ಬಿ.ಆರ್‌.ಲೋಕೇಶ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (ಜಿ! 


ಮಾದರಿ) 


4216-01-700-2-24-386 ನಿಖಾಸಿ ಸನದ cst 
ಹಾಸ; ೇಬರ್‌ಕೋರ್ಟ್‌' ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ 
ಹಾಸನ [ಕಟ್ಟಡಗಳ ಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಸತಿ 8 ನಿ.ಆರ್‌.ಲ 9.2 
ಟ್ಟಿ ಸ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿ: ನಿರ್ಮಾಣ(26002) 115.00 ಬಿ.ಆರ್‌.ಲೋಕೇಶ್‌ 19.26 
ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಕ್ಷೆ ಅನುಖೋದನೆಯಾದ 
1] 4216-01-700-2-24-386 ನಿವಾಸಿ ಹ 4 & ಸಂತರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಏಲ್‌ ಜಡ್ಜ್‌ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಮು.ಇಂ 
ಹಾಸನ [ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ | ಇ [ky ಜ ) 
ಇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(51380) 115.00 ಕಛೇರಿಯಿಂದ .04.11.2016 
ಸಮುಚ್ಛಯ 'ಸಿವಾಂಣ " ರಂದು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 
ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ 
ಪರಿಷ್ಮಕ ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ 
4216-01-700-2-24-386 ನಿಪಾಸಿ ಕ ಥಿ ನೇ ಹೆ ನಂತರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ 
ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರ ಸಿವಿಲ್‌ ಜಡ್ಜ್‌ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಮು.ಐಂ 
12 ಹಾಸನ [ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕಾರಿಗಳ ಪಸತಿ [5] ಜ pd 
ಮ್ನ ಈ ಸ ನ್ಯಾಯಾಥೀರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(58226) 115.00 ಕೆಛೇರಿಯಿಂದೆ ದಿ.07.11.2016 
ಸಮುಚ್ಛ ರಾಣ Ne 
ki ರಂದು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 
ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ 


ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಪ ಹಂತ 


1410.00 


work Completed 
P.C.R.submitted to 
SE HC HSN vide 
this office letter No 
382/16-5-19 Final 


Improvements and Asphalting to road from Haralahalli- 
Handinakere from KMO.00to 3.00KM(Belu: road lo 
Hararahally. (ndent No-82641) 


H K Kaatha Raju 


Improvemenis from MCF road to join Kodiballi 
Muttathi. Pumagame via Honnavara.H Mylanahally road 
from KMO.00to 3.50KM. (Indent No-82642) 


P.C.R.subinitted to 
SE HC HSN vide 
this office letter No 
420418219 | 


NABARD KJ Subbe Gowda 


Improveinentsto road from Kabbali-Somanahally road to 
join MCF-Nittur Bagcshpura MDR road via Halasinshally 
Gate from KM0.00to 1.50KM. (Indient No-82639) 


P.C.R.submitted to 
SE HC HSN vide 
this office letter No 
3978/28.1.19 | 


NABARD 


Improvements to Kandali-Bylahalli-Paduvalalu--Bikkodu 
road fromKM16.80 i018.00KM.21.70to 22.00 & KM22.80 
to 23. 50KM, (| No-82114 


Work completed 


Complete 
PCR submitted io 
SE HC HSN vide 


ths office letter 


Improvements to road from Nuggchally- Benakanakere road 
via., SamudravalliBM Kavalu road from km17.00 to 
19.00KM.. (ndent No-78113) 


No785 Date I8-6- 


3 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 017-18 § ರ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 223 ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು | ಡುಗಡೆಯಾದ ಕುಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
kid 5 7 


eS completed 
P.C.C.subimitted to 
SE HC HSN vide 
this office letter No 
Date : 7-6-2019 

Final bill to be paid 


Work Completed . 
Improvernents {0 Anemahal-Mudigere road toconnectin P.C.C.submitted to 
C hnecti k 
Rakshidi-Mavinahally-Madanapura road from Ch Dei 40.00 K. Vishwanath SE HC HSN vide 
1.26KM.(Indent No-79072) this office letter No 
Date : 7-6-2019 
ಬಾವಾ ವಾಹ ವವನು Final Bill Paid 


Improvements to road from Yadapura to join Haranahally 


Sakrayapattana Road (Indent No-80473) 100.00 3 Shanesh 


Work Completed . 
P.C.C.submitted to 
SE HC HSN vide 
this office letter No 
Date : 7-6-2019 


Construction of Bridge at 4.50KM on road from CNS road 
fo join ABM Halli-Kollangi via Kellur in Arkalgud taluk 29.00 V.P.Manje Gowda 13.40 |Work completed 
Hassan District. (indent No-78260) 
Construction of Bridge in Bangalorc-Jalsoor road to Coorg 
Border via., Bannur,Kadanur Kantenahally road at 100,00 KA Indresh 
37.81 


Construction of Bridge at 3rdKM of road from Gorur-H N 
Pura Road via Ganganalu, Anniganahalii. 
Venkataramanaswamy Temple, Haradur to join HN 30.00 KN Ramesh 
Pura, Makavalli,Kallikoppalu road(Working Ch 3.00KM) ( 
No § 


Reconstruction of Bridge across Halla ¢ 4.50KM of 
Hanabal- “Devarunda road to BettadaByraveshvara Temple 80.00 MT Nagaraj Work completed 
y achaili,Maragunda.(1 No79085) 
$79.00 5 275.98 


Improvements toUchangi-Kuppalli road from Ch 0.00to 
2.00KM, (indent No-80568) 


Rajasab I Banagar. 


Work completed 


2017-18 


207-8 ] 
ವ, ಗಾದಿಯ ಪ್ರಸ ಫವಗ್ಗು ವಿಪಬಾಗಿ: 
ಬಿಕ್ಕ ಶಿರ್ನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ & 1} ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ಳ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹಸರು | ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂಸವಣ್ಗು ವಿ: 
k ಬಿಡುಗಡೌಯಾದ ನಿ:ಡುವುದು 
ಅನುದಾನ ರ 
3 4 5 [3 7 8 
3054-04-N37-0-01-133 (ಯೋಜನೆ ) ಬಿಲ್ಲಾ ಮುತ್ತು ಇತರೆ ರಸಗಳು [ಹೊನೇಹ್ಸಿ ತಿಪಟೂರು ಮದ್ದ ರಸ್ತ ಆಯ್ತೆ 'ಭಾಗೆಗಳನ್ನ`ಅಫಷ್ಯದಿ ಾ | ds _ 
ವಶೇಷ ಅಧವ್ನಟ್ಟಿ ಯೋಜನೆ c ಳೊ 80.00 ಎಎಸ್‌ಎಪಿ ಕಾಮಗಂಂಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
3054-04 7-0-01-133 (ಯೋಜನೆ ) ಬಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇ ಕೊಂಡೇಸಾಳು ಗಾಮದೆ ಪೌಮಿಶಿಂದಿಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್‌) ್‌ NN i 
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 3 27 98 ಜಸಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 
$054-04-337-0-01-133 (ಯೋಜನೆ ) ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸಗಳು [ನ೦-.ನಿಘ್‌. - ನಟ್ಟೂರು ಬಾಗೆ ಪಪ ಗಡ ಕಸ್ತಯ ಕಾಕಗ್ರಾಡ 'ಕಾದುಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಟಿಕನಃ ಅಲ 
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಯೋಜನೆ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.೩ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (54814) 114.29 | ಬಿ.ಎಸ್‌.ಅರೋಕ ಇರಟಿಗಿದೆ 
$054-04-197-0-01-1 (ಯೋಜನ ) ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ನಗಳು [ನನರ ಪಸ 550 0 ರಗ ಧನದ ನಗರದ) 
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಸ್‌ 8652 ಬಿಎಂ. ರಂಣೇಗೌಿಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಚಿಡಿವು ಬಿಲ್ಲು ಬಾವಕಿಗಿಬೆ 
ಮ ವಾಧರನಪ್‌ಪರಾಷಕ ಕ ಪಾರ್ಗ ನಷ್ನಹರನಡ ಕಷ್‌ ಗಾಡ್‌ ಸಾವಪಾನಾದಕ 
$054-04-137-0-01-133 (Mೋಜನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸಗಳು V - ಹವ: _ 
ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೃಟ್ಲ ಯೋಜನೆ [ಕಾಂಕ್ಯೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (53775) 113.04 a ಕಂಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅಚಿತಿವು ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪಕಿಸಿದೆ 
ರಕಲಗೂಡು ಬಿ್ತ KX ರಸ್‌ ದ'ರುಡ್ತಪ -ಹನಾ ಸೋ! ಮ ನ ವಡರಜಳ- 
5054-04-137-0-01-133 (ಯೋಜನೆ ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇ: ಲಗ ಶಾಲದ ERE NOG ದ್ರ EE ರರಸರಾಜ ಕಾಮಗಾರಿ ಖೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಶಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃಲ್ಪಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತಿಗೋಡು ರಸ್ತೆಯ ಹನ್ಮಾಳು ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಪುತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 100.00 8.48 ಸಳ್ಗಿಸಬೇಕು 
ಕಾಮಗಾರಿ, (53733 ಅಯ್ದಥಾರ 
Eee (ಯೋಜನೆ ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸಗಳು |ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಿಕೆ-ಕಿ.ಬಿ.ಹಾಳ್‌ ರೆಸ್ಕೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 688 ರಂದ 7.40 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ pe ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಶಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ ಅಭಿಚ್ಛಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ. 72097 19.57 ಎಂಸೆ. 15.54 ಖಾದಸಿಗಿಬೆ 
$054-04-7-0-01-133 (ಯೋಜನೆ ) ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗಲ [ಹಾಸನ ಪ್ತ ಪಾರಾರು`ಪರ್ಗಾಸ.ನ೦7ಹಂದ ಮಾನ್‌ ಮಾಪ್ಪಡ್ಸ್‌ಹಾನ್ನ್‌ಷ್ಸಾ ಸ | 
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ [ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹನಕೆ ಕಿ. ಹಾಳ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 380 ರಿಂದ 5.10 6ಮೀಂವರೆಗೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಸ. | 50.00 | ನಂಜ ವೆಂಟೀರ 40.02 ಘೂರ್ಡಗೆಸರಡಿಿ 
S054-04-317-0-01-133 (ಯೋಜನೆ ) ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಹೂಲವವರ ತರ: ಗೊರೂರು-ಚನಕುರುಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಲೇನಹಳ್ಳಿ-ಕೆಬ್ಬಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3,00 ರಿಂದ NS: | 
ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೃದ್ದ ಯೊ 4.80 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ(71628) 40.00 ಖೆಜಿಬಿಬಾಸು 16.87 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
337-0-01-133 (ಯೋಜನೆ ) ಹಲ್ಲಾ ಸುತ್ತು ಇತರೆ ರಸೆಗಳು [ಹಾಸನೆ ಪಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್‌.ಎ. ಕಸ್ತಮಾಂದ ಪೊರುಗುಡ್ಡ ಮುರೇಪ್ಳ್‌ ಮೂರ್‌ A ead 
= 3 ೫. ವೆಂಕಟೀಃ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಯೊ: ಟಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 120 ಕಿಮೀ. ಚರೆಗಿ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 72101 4783 | pl a 
ಎ೫೮ ೮೩ಎ |ನ್‌ರಸರಾಜಪುರದಿಂದ ಟಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬರಾಳು - ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳಿ - ಸಂದಿಪುರ - 
೨ ಸಿ ಆಸಗ [ಗ ರಸೋಮನಡಳ್ಳ - ಸೊಮಲಾಪುರ - ಹುರೋಸೋಮನಸಲಳ್ಳಿ - ಸೆನ್ಟೇಕೆರೆ - ತವರೇಕೆ ತೆಂಕನಹಳ್ಳಿ 20.00 ಮಂಬುನಾಥ 19.44 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7.00 ಲಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಧಃ ನುರುವಂಕ-ಶ್ರನಣದಳಗ ರ್‌ ಸರತ ರಂಡೆ 14.40 ರವರಗೆ ಈ 
ತರ ತಗಣ [ನಹವ ಸಕ್‌ ಠ ಸ್ರ'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 33.84 | ಮುೂಡಲಗಿರಿಗಾಡ 19.17 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
5054-04-317-0-01-1 (ಯೋಜನೆ ) ್ರು ಇತರೆ ರಸೆಗಳು [8 ಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ: ಸಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ 38.50 ರಿಂದ ಉಶಿನಾಲ ರಸ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂಡೆ 0.60 RE 
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೊ: 2 [ರವರಿಗೆ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (71631) 18.69 ದೇವರಾಜು 1797 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
5054-04-337-0-01-133 (ಯೋಜನೆ ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುತ್ತು 'ಂತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು |ಮಾರ್ಗ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ-ಮತ್ತಿಗೋಡು ರಸ್ತೆಯ ಸೋರಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ (ಸರಪಳಿ ೫20 - 855 0.35 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ 
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 8.ಮೀ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗುರಿ - ರೂ.70.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕೊಎಂಪರಬೇಖ್‌ i —- 
ಪ ಕಾನ ಇರ ಪಡ ಾಡವ್‌ ದ್ಪ ಷರ್‌ ನಾಡ್‌ 94.00 1984 
ಹಾಸನ 5054-04-337-0-01-145 ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು [ಕೆರಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ (ಸರಪಳಿ 310 - 3.25 ಕಿ.ಮೀ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 0.145 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಲಸ 
kh; ಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ)- ರೂ.24.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಬೆ 


| (1 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗ್ರಸ್ತುಹ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ 
ಶ್ರ ಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯೆಸರು ಮುತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಹ KS ಆಂಬಕಿಜು ಮೊತ್ತೆ Sn 
ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾ॥ ಮಲ್ಲಾಪುರ - ಕಲ್ಗುಂದಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ 5.00 ರಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಂದ 9.00 
; ಕಿ.ಮೀ. 9.50 ರಿಂದ 9.75 ಕಿ.ಮೀ, 10.00 ರಿ9ದ 10,50 8.ಖ೭. 13.65 ರಂದ 13.75 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 
೩. 5054-04-337-0-01-133 (ಯೋಜನೆ ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತು ಇತರೆ ಠಸ್ಥೆಗಳು. ಖ್ಯ 
16 ಹಾಸನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೈದ್ಧ Fe s 13.85 ರಿಂದ 14.30 ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳುದ ಕೆಂಗುರುಬರಹಟ್ಟಿ, ಗಂಜೀಗೆರೆಪುರ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅರೇಹಳ್ಳಿ ನಾಗಸಮುದ್ರಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ. ರಂಗನಾಯ್ಯನಕೊಪ್ಪಲು ಆಪ್ರೋಚ್‌ಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹುಗೂ ಆಯ್ದ 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಶ್ರಪಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
R < 337. ಹ A ಸ [4 pl KS ¥ ಸ್ತ N 
1 | ಹಾಸನ | ಭಾ pk ಮೆತ್ತು ಇನರಿ ರಸಗಳು [ಗ್ಯ ಜನಿವಾರ ಗೇಟ್‌ ಚಾಮಡಿಹಲ್ಳಿ ದಿಂಡಗೂರು ದೇವಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 300 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಜನೆ 
ಸ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಜೆರಂಡಿ ನಿರ್ನಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 76263 
ಮಾನ EE [ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಧುರನಹುಳ್ಳಿ-ಮಲ್ಲಾಪುರ ಸ್ಥೆ ಮಾರ್ಗ ಲಕ್ಕೂರು-ಕೆರಗೋಡು ರಸ್ತೆಯ ಲಕ್ಕೂರು 
18 ಹಾಸನ | ಗ (ಯೋಜನೆ ) ಹಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ [ಮ್ರು ಲ್ರಕ್ಟೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ (ಸರಳ 5.60 - 6.60 ಕಿ.ಮೀ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮುತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವಿಶೇಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ e kp) [ ೦ A, ಖಿ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 71897 
5054-04-337-0-01-133 (ಯೋಜನೆ ) ಅಲ್ಲಾ ಮಠು ಇತರೆ ರೆಗೆ: ನವಿಶಿಗೇಟ್‌ - ಕಬ್ಬಳಿ -ದಿಡಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ - ಟ.ಡಿ.ಹೆಃಕ್‌, ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗಿರೀಕ್ಷೇತ್ರ - 
19 ಸಂರ (ಯೋಜನೆ ) ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸೆಗಳು 1 ಡಲ - ಕಾರೆನಳ್ಳಿ ಅಣತಿ - ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ - ಬದರೆ - ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 15.50 ೦೦ದ 1590 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 
Wii [ಮನ್ತು 18.20 ರಂದ 20.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ರಸ್ಕೆ ಮತ್ತು 
ee 


ಅಟ್ಟಾವರಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಮುದಿಗೆರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(39985) 


5054-04-337-0-01-423-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ಪಿ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ರಕ್ಷತಿ ಪ.ಪಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ.(54948) 


ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಸೆ 


5054-04-337-0-01-423-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ಪಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಮಂಯಕಿಸಿಬೆ 


7529 


ಸೇಜ್‌: ಬಳಿ ಕೆ. ್ಸ ಸೆ 
$054-04-337-0-01-423-hಿ೦ಜನ ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ ಪ [ೇಜ್‌-06 ( ಗಾರು ಕೋಲ ಕಿನುನ್ಬನನಲ್ಳ ಭರತಿತ್ಟು ಪಂಗಡ ಳಿ ತ್ತ ರಿ ಪೆಗಕಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಆಷ್ಟ ಬ.ಟ.ನೀಿಗರಾಜು 
5054-04-337-0-01-423-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ ಪ [ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10.51 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 'ಪ್ಯಾತೀಜ್‌-09 ( 75552 ) ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅರಕೆರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ 
ಹಾಸ 5054-04-337-0-01-423-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ಪಿ | ಕ 
|| ಸಷ | Siok [ುಲೋನಿಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 6.000 
WwW ಹಾಸನ : |ಹಂದ್ರಾಳು ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಪರಿಪಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 6.000 15.47 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಚಿತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಮಾಪಕಿಸಿದೆ 
ಹಾಸನ |ಉಂಡಿಗನಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದೇಶಾಣಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 6.000 
-10 (75 ಪಂಚಾಯಿ ¥. p 
ಹಾಸನ , [ಪ್ಯಾತೀಜ್‌-10 (75732 ) ಕಲ್ಲುಂಡಿ ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 15.00 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ, k 
Ww ಹಾಸನ ಕಲ್ಲುಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಲ್ಲುಸಾದರಹಳ್ಳಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 15.00 ಈಶ್ವರರಾಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
40.68 
ಹಾಸನ ಃ |ಮಾಡಾಳು ಗ್ರಾಮ ಯರೇಹಳ್ಳಿಪಾಳ್ಳ ಪ.ಪಂಗಜ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 15.00 
ಹಾಸನ 5054-04-337-0-01-423-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಹಾಸ ನು 'ನೊತಾಯತ ಸರಾನುರ ಸೌಸಂಗಧ' ಸಾಲೊಳಿಯಲ್ಲಿ. ಕಾಂತೀಟ್‌ ಕಣ್‌ ಪ್ರಾ ಸ STEN ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಧಃ ಹ PSEC ETT ಲ 
12 ಹಾಸನ. 1 5054-04-337-0-01-423-n0ಜನ ಉಪಯೋಜನ-ಟಎಸ್‌ಎ [ತಳಲರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತಳಲೂರು ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 635 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


2017-18 ನೇ 


ಕ್ರಸಂ ವಿಭಾಗ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಣರು ಮತ್ತು ಇಂಡಟ್‌ ಸಚ್ಛ ಲ್ಲಿ ಆಂದು ವೆಣನ್ಷ | ಗುತ್ತಿಗಿದಾರರ ನಾಭಿನಟ್ಟಿ ak 
ix ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನೀಡುವುದು 
MO ಮ ಅನುದಾನ 
13 ಹಾಸನ 5034-04-337-0-01-42)-ಗ೦ಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ-೬ಎಸ್‌ಪ |ಕಿಂಕಿತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೆಂಕೆರೆ ಪಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 76203 8.00 ಕೃಷ್ಣ 7.68 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಉಚೆಶಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಾಪಕಿಸಿದೆ 
ನ ಓಂಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿ ಸಾಲಾಮುರ ಪ.ಪಂಗಡ ಉಫೋನಿಂಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀನ ರ ನಿರ್ಮಾಣ. 1 
14 ಹಾಸನ | 5054-04-337-0-01-423-ಗ೦ಜನ ಉಪೆಯೋಜನೆ-ಟಎಸ್‌ಸಿ | ik ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಕ್ರ 3° 10.00 ಶೇನರನಾಯಕ 9.05 ಪೂರ್ಣಗೊೂಡಿದೆ 
15 ಹಾಸನ | 5054-04-337-0-01-423-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ಫಿ [ರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಡೇಹಳ್ಳಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 7582) 10.00 ಮಟ್ಟಿಕಾಯಕ 8.24 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡದೆ 
ra: NO ಹವ ತಾ — 
16 ಹಾಸನ | 5054-04-337-0-01-423-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಎಸ್‌ಪಿ |ನೇರ್ಲಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೇರ್ಲಿಗೆ ಪರಿಶಿಸ್ಪ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 75541 6.000 ಶೇಸರನಾಯಕ 5.50 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
§ Eo CTT STEERS ರನ ಗಾಣಸೋವನಪ್‌ ಗ್ರಪರ ರ್‌] 
17 ಹಾಸನ | 5054-04-337-0-01-423-ಗಿ೦ಜನ ಉಪಯೋಜನೆ-ಟ೩೫8| y ಬಿ ಸ 9.000 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ತಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 
ಹಾನ್‌ಕ್ಗ ಪಾಲಾರ್‌ ಾನ್ಲಾನ ಘರ ಗಾವ ಘಾನ 'ಸರಾಷ್ಠ ಪಗ ಇರಕನನ್‌ | a Ks 
18 ಹಾಸನ | $054-04-337-0-01-423-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ -ಟಎಸ್‌ ೩ La 3 ET ie “| 8420 | ಎಸ್‌ ಖಯಮೂರ್ತಿ 20.89 ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಭಿವೃದ್ಧಿ, 
ದ್ಧ 
ಹನ ನಕ ಕರಾಡ ಪರ ಕಗ ಗ್ರಾಪಂ ಪಾವನ ರ್ನ ಪಾಗಡ ನನಾ g K i 
19 ಹಾಸನ | 5054-04-337-0-01-423-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ -೬ಎಸ್‌ಪಿ Mie § ಭ್‌ § “| 6.000 ಜೂರಡಿದ 
ಈ ಭವೈದ್ಧಿ K 
- ಭಾ K ನ ಭ ಹಾಸನ ಸ್ಸ್‌ ನೌರಾರ್‌ಾರಾನ ಕಣಿ 'ಸ್ರಾಸಾ ತ ನಲವರ್ಕ ನ್ಗ ಸಾಗಡ ಕಾನ್‌ ಸಾವ್ರ ಇ 
20 ಹಾಸನ 5054-04-337-0-01-423-Nಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ-ಚಿಎಸ್‌ಖಿ 7.000 ಯೋಗೀಶ್‌ 6.93 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹಾಸನ ೫: ಬ್ರಹದೇವರನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವಗ್ಗ ಕಾಪೂನಿಯನ್ಲಿ ಇಂದ್‌ ರಸ ಮನು ಇಂಕ್‌ ಇರಾ y we 
21 ಹಾಸನ | 5054-04-337-0-01-423-ಗಿಂಜನ ಉಸಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ಹಿ | ಬ್ರಹ್ನ ಥಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ '"ನಂಯಲ್ಲಿ ಕಾನಿಕೀಟ್‌ 'ರಸ್ತ್‌ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಕ 9.46 870 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
MEE [ಹಾಸನ ತಾ: ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಜಾಗರಿನಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂ್ರೀಟ್‌ ರಸ ಮತ್ತು ಮ WN 
22 ಹಾಸನ $054-04-337-0-01-423-hಿರಿಜನ ಉಸಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ ಪ ಕಾಂಸ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರಾಣ. ಹೆ 21.87 10.60 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2 ಕಡ ಪಾಣನ ತಾ ಬೂಮ್ಮೇನಪ್ಸ್‌ ಪರಿಶಿವು ವರ್ಗ ಕಾಮೂನಿಂಪಿಿ ಸಂಸುವ ಕ ಗಾನ) ಸಾವ TY 
2 ಹಾಸನ | 5084-04-237-0-01-423-ಗರಜನ ಅಉಸಯೋಜನೆ-ಟಿನಿಸ್‌ಪಿ [ದ್‌ ನಿಮಾಣ ) Wi ನ್ಹಿ(ಕಾವಳ) 13.00 | ಡಬ್ಸ್‌ನಿನಕುಮಾರ್‌ ಪ್ರಗುಯಿಲ್ಲಿದ 
- ತವಾ ಹಾಸನ ಈ; ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಚಗಟಹ್‌ ಪರಿನಿಷ್ಣ ನಂಗಡದ ಇನೂನಯನ್ಲ ಇಂವ ಪ್ರ ಪ್ರ ia i 
24 ಹಾಸನ | 5054-04-337-0-01-423-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ ಹಿ ods SHOR SEF - 6.00 ಮಟ್ಟಣಣಯಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನ ವ ಸಮಸ ಣಡ್ಗವ ರಹ ರೇಷನ್‌ ‘ul T 
25 ಹಾಸನ 5054-04-337-0-01-423-Nಗಿ೦ಜನ ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ಫಿ ಹ ಕ ರದಿ ರವರನ್ನ ಪಾರಾ ಸುದೀಪ್‌ ಕಲಿಬೀರ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3 ಫ ಲ ಜ್‌ ಇದರ ಪುನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 75919 10.00 | ದೀ 9.04 ಸಿನ 
5054-04-337-0-01-423-Nos voxokcesn star a [AT (75516) (ಸು ಅರಕಲಗೊಡು. ಕಲ್ಲೂರ ದಳವಡ ಮದ | ಸಗಶಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಕೆ ಮುತ್ತು ಜರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ರೂ 7.00 ಲಕ್ಷ § 
A ನ (೮) ಆ೫ಲಗಡು ತಾಲ್ಲೂ ಕುದ್ರಪಟ್ಟದ ಗಾಮದ ಎಂನಿವ್ಠ ಸಂಗಡ ಕಾಶೂಧಿಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ ಮತ್ತ 
5054-04-337-0-01-425-Nಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ 2 EE ಸ £- ".ಎ.ಪುಕಾಶ್‌ 
_ RR ರಿಸಿ [ದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ರೂ 2209 ಲಕ್ಷ 3೩09 | ಹಟ್‌ಎಪು 1239 
$054-04-337-0-01-423-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ -ಟಿಎಿಸ್‌ ಪಿ (ಇ) ಅರಕಲಗೂಡು ಪಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಟ್ಯಾಳು ಈತ್ವರ ಸಾಯಕನ ರಸ್ತೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಶಿಷ್ಯ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
k k - is Hic ೧ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿರೂ 10.00 ಲಕ್ಷ | 
5054-04-337-0-01-423-Nಿರಿಜನ ಉಸ್‌ಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ ೬ 0.00 ರವಿಚಂದ್ರ 8.75 ಪರ್ಯಾಗೊಂಡಿದೆ 
» ಎ ಸ ಮಾ ನ ಮವೂವಾಮಮಿವವು 
5054-04-335-0-01-423-ಗಿರಿಜನ ಉಸ್‌ಯೋಜನೆ-೬ಎಸ್‌ಹಿ |ಅಲೂರು ತಾಗ ತಾಳೂರು ಗ್ರಾಪಂ ನಿಲುವಾಗಿಲು ಪ.೫ಂ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ.76808 8.00 'ವರ್ಶನ್‌.ಕೆ.ಎ 6.66 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


5054-04-337-0-01-423-Nಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 


?.ಪೆಂ ಮಧನಾಹುರ ಪಪಂ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 


ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಬನಾಗಟೇಕು 


pe A uss sess, & 


[of [ooo [es 


[= 


A 
N 


$054-04-337-0-01-423-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ಹಿ |ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹಾನುಟಾಳು ಗ್ರಾಪಂ ಹಾದಿಗೆ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337--0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಪ್ಯಾತೀಜ್‌'-2 (59625) ಕಸಬು ಹೋಬಳಿ ದಿಂಡಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
ಜೋಗಿಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಜನಿವಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ 
ಡ್ಯ ಸ 


ಚನ್ನರಾಯಪಬ್ಣಣ ತಾ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಚೈಸಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಪರಿನಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -3 ( 59627 ) ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
ಮದನೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


ಶ್ರನಣಜೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಜುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಪರಿನಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-4 (5960 ) ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಜುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಜೆ.ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಛ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷೃದ್ದಿ 
{ 3054-04-357-0-01-422-Aರೇa ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಜುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಸ್ಯಾಃ ಜ್‌ -6 (47336) 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ಎರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನ [ಕುನ್ನನಪ್ಸ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಹುತ'ಪೆಡ್‌್‌ ಪ ತಸ 


ಐಸ್‌ಸಿಹಿ 


ಸ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಹಾಸನ 


AMA 0A22-ರೇವ ಘಟಕ ಮೂ TO ನಾ ಸಾರಾನಾಹಾಡರಷಗ್ಗ ಪ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ಹಾಸನ | ನ054-04-337-0-01-422-ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜೆ- [ನ್‌ ಹರ ಗ್ರಾರ್‌ ಪನಾಮಾ ತಸ್‌ ಕನನ ಮಾತ್ರ ಸದ್ದು 
ಸ | ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
ಹಾಸನ | 054-04-337-0-01-22-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |3-೨೦:ಕರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪರೆಳಿಸು ಪಚಾ. ಕಾಲನಿ ತ್ರ್‌ಷ್‌್ಟ 
Alc: 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಹಾಸನ | 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ನದುಢಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುದುಡಿ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋಧಿ ತಾಂಡ ರಸ್ತ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
13 k ಎಸ್‌ಸಿ 
5054-04-337-0-01-422-ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ರಂಡಿ ಗಾನ ಸಂದರ ನಾವದ 
14 ಹಾಸನ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನ- [ರನನರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೋರನಕೊಪ್ಪಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಶಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
5 ಹಾಸನ ನಿರ್ಮಾಣ.(63225) 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂಶವನ್ಳು ವಿನರನಾಗಿ 
ನೀಡುವುದು 


ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಬಪಾಗಬೇಕು 


1.29 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಕಿಸಿದೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಳಃ ಮಾವಶಿಸಿದೆ 
ಚಿ.ಸಂಬಸವರಕಜು 
10.00 
8.00 ಜಿ.ಎಂ.ಬಸವರಾಜು 
8.00 
10.00 |ಜ.ಡಿ.ಪ್ರಭುದೇವ್‌ 8.47 ರೂಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಯ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಕಿಸಿದೆ 


2017-18 ಹೇ 
ಅಂಜು ಬೊತ್ತ | ಗುಕ್ತಿದಾರರ ಡಳರು | ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಿಹುಗಣೆಯಾದ 


ಅನುದಾನ 


ಕಾನುಗಸರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಖ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ 
ನೀಡುವುದು 


ಮಯಿ ಹ 


ಉಮಗಾಯ ಹೆಸರು ಪುತ್ತು ಇಂಡಂಟಿ ಟ್ಛ ೮0 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ [ಅರ ತಾಲ್ಗೂನು ಬಂಧಿಯಸ್ಥೆ ಸಂಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಡೊಣಿಯನ್ಲಿ ಕಾಸ್ರೀದ್‌ ರನ್ನ ಮತ್ತು ಚರಾದಿ 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನಿರಾಂ.(63231) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿಟಿ 
3054-04-337-0-01-422-ಎರೇಣ ಘಟಕ ಯೋಜನ [ಅರರ ಸಾಲೂರು ಸುಡುನಂನ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾಗ ಸಾಡೂನಿಯನ್ನ ಇಂವ ನಸ ಮನ ಪಾಡಿ ಭಾ 

ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಸಿರರ್ಪಣ.(63233) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 
5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 9ರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆದಿಯಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಆತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ oem 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಟಿಲ್ಗು ಖಾವಸಿಸಿಟಿ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಿರಿಗೌಡಸಕೊಪ್ಪಲು ಭಿಶಿಷ್ಟ ಚಾಪಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮೂಣ.(63236) 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 


'ಮೂರ್ಣಗೊಣಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 'ವಿಲ್ಗು ಪಾಖಿಸಿಬಿ 
ಏಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ನವಿಶೇಃ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ |ಅರಸೀಳಿರ ತಾ ಬನ್ಸಿಮರದಹಟ್ಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಚಾಪಿ ಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚೆರಂದಿ 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನಿಮ (64070) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಲ್ಗು ಪಾಪಕಿಸಿದೆ 
BU ಘಟಕ ಯೋಜನ (ಎಶ ತಾದುನ್ನನಣಸ್ಳ ಪರಾವ್ಯ ಬಾತಿ ಇತನ ಸಾಷಡ್‌ ನ್ನ ಮತ್ತು ಪರವ ನಿರ್ಮಾಣ. & 
ವಸ್‌ಸಿಪಿ (64067) ಭೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಉಂಕಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾನಗಿಸಿದೆ 


$054-04-337-0-01-422-ವಶೇನ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ |ಅಯೇಕರ ತಾಲ್ಲೂರು ಸಗ್ಗ ಮಾಕ್ಸ ನನರ ಇತೋನಿಯಲ್ಲಿ ನ ರ್ಳ ನರದ) 


ಘೂರ್ಣಗೂಂಡಿಡೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಮಾತತಿಸಿದೆ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಸ 


5054-0-337-0-01-422-ವಶೇಣ ಘಟಕ ಯೋಜನ ಅಡಗರ ತಾಲ್ಬೂಕು ಅರರ ಎಗಿಶಿಷ್ನ ಜಾತ ಇಮಾನಿಯಲ್ಲೆ ಸಿನಿ ರ್ನ ನಿಮಾಣ 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಸ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಉತಿಮ ಆಿಲ್ಲು ಕಾಸಗಿಸಿದೆ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ಖಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಗಲ್‌ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಡಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ. [1 ನಿರುರ್ಕಣ.(63224) 


ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಶಿ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಣಷಿಸಿಬಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ [ಬೇಲೂರು ೫ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಪಂ. ಮುತ್ತಗನೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಶೊೋನಿಯಲ್ಲಿ'ಕಾಪ್ರಟ್‌ ರಸ್ತ ಕಾಮಗಾರಿ 


26 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಮುಣಿಓದೆ 
ಪಿ 

04043357002 PES ನ ik _ 

peo ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಂಕ್ರಿಣ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಉಂಡಿಮ ಟಿಲ್ಗು ಪಾವರಿಸಿಬೆ 


5054-04-337-0-01-422- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜ — 

ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೆ 
ನಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಪನಡು ತಾ ಹಸ 'ಗ್ರಾವಾ ಮಾಳನಯ್ಸ್‌ ಪುಕಿನ್ಧ ಬಾತಿ ಕಾಡಾಸುಡುನ್ನ ಪ್ರದ ನ ವಾಗ 


ಪ್ಯಾಹೀಜ್‌-06 (39660) ಹಾಸನ ಈ ದುದ್ದ ಹೋಬ ಪೇದಾವಶಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 


: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮುತ್ತತ್ತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌” ರಸ್ಕೆ ಮತ್ತು 
KoA ಸಿ ಜ್ಜ ಕಾಂಗ್ರಃ ಟ್ರ ಹುಲು 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 


ವಿಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ಹಾಸನ ಠಾ ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಬೋಗರಪಳ್ಳಿಕೊಸ್ಪ 


% ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
md | 054-09-337-0-01-122- ಶೇಣಿ ಘಟಕ ಯೋದನೆ- |ಪಾನನ ತಾಃ ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಪಂಶಿಷ್ನ ಜಾತಿ ಕಾಶೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ 
32 ಹಾಸನ 3 ಸ್ಟ ಸ್ಟೆ 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಮಲ್ಚು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ನುಖ ಹಂಶವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ 
ನೀಡುವುದು 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಗು ಬರಚೇಕಾಗಿದೆ 


T 4 EOS 
ವಿಭಾಗ ಗಾರಿಯ ಮು 2 & ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಜನರು | ಸೌಲಿನಲ್ಲಿ 
ಕ್ರಸಂ ೫ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕಿ ನಾಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 4 € ತ್ರ | ಗುತ್ತಿ? ು NSE 
ಅಸುದಾನ 
ಹಣೆ 5054-04-337-0-01-422-ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ಹಾಸನ ಈಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕಬ್ಬಳಿ (ಹೊಸಬಡಾವಣೆ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 'ಬಿ.ಎನ್‌.ಮಂಜೇ 6.48 
33 3 ಎಸ್‌ಸಿಖ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ದೌಡ k 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಉದ್ದೂರಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಏಸ್‌ಸಿಪಿ ಮ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಹಾಸನೆ ತಾಃ ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮಾಯಾಸಮುದ್ರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮೆಳಗೋಡು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ಹಾಸನ ಅ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕಮ್ಮರಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಕೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ಪ್ಯಾತೀಜ್‌-07 ( 59720 ) ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಭೂವನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 6.00 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕೋರಪಂಗಲಬಾರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ರಸ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 6.00 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಹಾಸನ ತಾಃ ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕಿತ್ತನಕೆರೆ ಪರಿನಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕಡ್ಡೂರು (ಹೋರವಂಗಲ ಗೇಟ್‌ )ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಹಾಸನ ತಾಃ ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮಹಾದೇವರಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ಸ್‌ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 
ಹಾಸನ | 5054-04-357-0-01-422-aರೇಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ [ಹಾಸನ ತಾ; ದುಡ್ಡ ಹೋಬಳಿ ಜೆ.ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
43 ” ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಮನ್ಸು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನರ್ಮಾಣಿ ಎಸ್‌.ಸಾರಾಯಣ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ರೆಡ್ಡಿ 
4 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ' ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 8ರ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹರಿಹರಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
48 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 6.00 
ಘಾಸನ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹೆಚ್‌.ಬೈರಾಪುರ ಪರಿಶಿಪ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
48 - ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹಸಿ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಹಾಸನ ತಾಃ ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹರಿಹರಪುರ ಗಾಂಧಿನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋಬಿಯಲ್ಲಿ 
47 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ 900 
ಘಟನ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹೆರಗು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
48 i ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿಕಾನಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
49 ಹಾಸನ ್ಯ * 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 7.50 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಫಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


2007-8 3 
ಶ್ರಸಂ ವಿಭಾಗ ಪಿಳ್ಳ ಶಿರ್ನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 'ವ:ಶ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಚ್ಯೆ Yo ಆಂದಾಬು ನೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಂರರ ಹೆಸರು ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಭ್ರಕ: ಡನಲ್ಗು ಘರಸಬಂರ 
a ಬಿಯುಗಡೆಯಾದ' ನೀಡುವುದು 
i ಅನುದಂನ 
ಹಾಸನ | '04-0-337-0-01-22-ವಶೇನ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಸ ಗ) ಪರವರ ಅರ್ದಾನ ತಾನರಾವಕ ನಧನ ತ § § 
SE ಪಳೀತೋಟಿ ಹೋಬಳಿ ಮಾನನೂರು ಪರಿರಿಪ್ಪ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 ಚನನ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಸ ಘಟಕ ಯೋಜನಿ- [ಹೌಳನರೀಮುರೆ ತಾಲ್ಲೂನಿ. ಹೊಳನರಾಪರ'ಪಧಾನ್‌ಸಘಾ ಇತ್ರ ಪಚ ಬಳಿ ಕೆಬ್ಬಿನೆಹ್ಸ್‌ 
ಎಸ್‌ಸಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಳಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 10.00 f 
$054-04-337-0-01-122-Aಶೇಣ ಘಟಕ ಯೋಜನ |ನಾನಸವರ ಇರವ ತರಾರ್‌ ನಧನ ಸವ ಕತ ನಾ ಪಾವಾನಾ kg ] 
p ಪರಿಶಿಪ್ನ ಹಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 3 ಮ 6.00 ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆಶ್ವಥ್ನನಾ 
ಭಾ -422- ವಶೇ ಘಟಕ ಯೋಜನ |ನಾನರೋಷಕ ತರಪ ತನನರಾವರ ನಧನ ಕತ್ತ ಹಾಡ ಪಾವ್‌್‌ತನನಾದ ರಾಯಣ ಗೌಡ 49.07 Wi 
53 ಹಂ: ವಸ್‌ಸಿಪಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಸ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 10.00 ] 
ಸನ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಹಾರವ ತಮೂನ ಹಾನರಾವರ' ನಧನ ಸವ ತ ಸಾನ ಪಾವಾನಾ 
54 ಹಾಸನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಪಲಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 10.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸ 05-037-00 ಘರ ಪಾನಕ ಲ ಸನರಾಪರ ನಧನ ಸಾತ್‌ ತ್‌ಾ ಪಾವಾ ಪಾಷಾ 
55 ಹಾಸನ NAL 'ನರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 10.00 
ಸನ | 054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೊ TEE ಹಾಸನ ಪಶಾತ್ರಾಡ ಬಾವಾ ಪರ £ 
56 ಹಾ; SE [ಸಂಜಾಯಿತಿ ಎ.ಗುಡುಗನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಕಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 6.00 
S0-04N7-0-01-A22-Adea Fu Meud | kt ಮ 
ಹಾಸನ 
57 ನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 8.00 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಬ ಹಾಸನ 
58 ನ fee 20.00 
5054-04-337--0-01-422-ವಿಶೇಹ : 
ಹಾಸನ 
59 ಹಾಸನ ಎಸ್‌ಸಿ 10.00 
054-0400 Ader § 8 
ಹಾಸನ 
aw i ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 6.00 
61 ಹಾಸನ | 054-04-387-0-01-222-ವಿಶೇಪ ಸ್‌.ಅಶ್ವಥ್ಯನಾ |] 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 6.00 ರಾಯಣ ಗೌಡ 89.90 
5054-0433700 422- _ WN 
ಹಾಸನ 
62 ಸನ ಸಿವ 9.00 ws | 
[S000 HAA ಸಾರವಾಗರವರ್‌ ಇರರ ನರಾನಯ್ಸ್‌್ರ್‌ರ್‌ಕ್ತ 
63 ಹಾಸನ Fi [ಕಾಂಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 
ಖು 5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಪಟಕ ಯೋಜನ- [ಮಾಸನ ಈ: ಕಡ್ಡಿ ನೀಬಳಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾನಿ ಉಲೋನಿಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ ಮತ್ತು 
64 ಹಾಸನ MP ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 6.00 
ES: 
R mac | 054-04-337-0-01-422-Aಿರೇನ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಕಾಸ್‌ ಈ ಮದ್ಧ ಪಾರ್‌ ಮಾಹಾ್‌ಮಾತ್ರ ಪ ನಾರಾನ್ನ್‌ವ್ರಾ ಪಪ್ಪ OT ನ | 
65 ಹಾಸನ pi ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 6.00 
| $054-04337-0-01-422-ನಿಶೀಷ ಘಟಕ ಯೂನಿ [ಪ್‌ ನಾ ದದ್ದ ಪಾರಾ ಪಾಡ ನರಾಷ್ಠ ನ ನರಾನ್‌ಸ್ಸ್‌ ನನನ್‌ ನತ್ತ | 
| 66 I ಾಸನ pr 'ಕಾಂಕೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 9.00 
ವಮ & = 


2017-18 ನೇ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ gy ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಪ ಹಂಶದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ 
ಂಡೆಂಟ್‌ ಅಂದಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು Kd 
ಹಸರು ಇತ್ತು ಇಂಡಂಟ್‌ ಸಂಭ್ಯ 71 ಜಸು | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನೀಡುವುದು 
ಅನುದಾನ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-7 (59639 ) ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಹಿರೀಸಾವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಟೂಕ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಟ್ಲ 
5054-04-337~0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಈಾ॥ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ೨ಪ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 5.00 ei ಭಷ ಜಿ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ * 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಚಜನೆ- ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಮಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 10.00 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನ | ಪ CT I ಕಾ ರ್ಯಾ ಕಕಾಡ್ಪಅನವೈೆದ್ದ Ss 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
4-04-337-0-01-4272-. ಜನೆ ಷಂನಗನಹ್‌ ಸಾನ್‌ ಸತ ರಷ್‌ ಪಾನ್‌ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ: ೈ ಸ್ಸ ಸಂಕಷ್ಠ ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭನ 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನ- [ಕಂಸಗನಪ್ಸ್‌ ಪಾವ ಆಂಡ್‌ ಷಾ ನಾನ್‌ ಅಂವದ್ದ 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 


ಕಿ.ಎಸ್‌.ಅಶ್ವಥ್ಯನಾ 
ರಾಯಣ ಗೌಡ 


ಶಂನಿಗನಹ್‌ ಮೋನ್‌ ಇಪ್ರಸಹಳ್ಳ ಪಾರ್‌ ದ್ದ 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
5054-04-337-0-01-422-ಎಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನ- |ರಂತಗನಪ್‌ ಹಾಸನ್‌ ಪರ್ಸ್‌ ಪರಾನ್‌ ಇಧಷೈದ್ದ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04--337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ನಂ3ಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸೂರು ಶಿವಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾರೋನಿ ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೈದ್ಧಿ ES 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-05 ( ) ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸಪನೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಾಸನ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
Wh i ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
AT ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪಕಿಸಿದೆ 
ಹಾಸನ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾನಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
7 . ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಾಸನ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗಾಮುದ ಪರಿಶಿಷ್ಕ ಹಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಸಿ। 
1 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಮುತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
i ವ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |( 64117)ತಾಪರೆಕೆರೆ ಕೊಪ ಸಲು (ಅಬ್ಬುಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ದಾಖಲೆ) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
5 15.77 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
81 efi ಗದುಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಪುತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ವಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 13.50 
y 5054-04-337-0-01-422-ಏಕೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- | (49515)ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
82 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಸುಗಾಲ 


_ಾ 30.17 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 


ಎಸ್‌ಸಿಷಿ ಇರಪಸಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಉಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಸೆ ಮುತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಷುಗಾರಿ 11.10 
ಖಿ « 


ಏಿಭಾಗ 


ಲೆಕ್ಕ ರಿರೀಕೆ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 


2017-18 ಸಃ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ. 


ಅನುದಾನ 


ಸಂತೇಮರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಪ್ಟ ಜಾತಿ ನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮುತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ನೀಯವ್ರದು 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿ 
ಹಾಪತಿಸಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂ 
ಪಾಪತಿಸಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿ 
ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಂಪಿ: 


ಹಾವಶಿಸಿದೆ 


ಹ | 


ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿಗ! 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಜ ಘಟಕ ಯೋಜಸನೆ- 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಉಂಶಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪಿಸಿಟಿ | 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಊಂಶಿಪು ಖು ಖಾವತಿಗಿದೆ 


——— 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


84 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ [ಕಾಮಗಾರಿ (64510) 69.60 68.03 
pa iin 5054-04-37-0-01-422-ವಿಶೇಖ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಅರಕಲಗೂಡು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹಳ್ಳಿಮ್ಮೆಸೂರು-ಹೋಬಳಿ, ನೇರಲಿ ದ್ಯಾಪಯ್ಕರವರ ಮನೆಯ 5.00 450 
ಎಸ್‌ಸಿಹಿ ಪತ್ತಿಂದಿಂದ ಮದುಹಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿ!" ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ ಇುಮಗಾರಿ. ಮಿ 
& ಹಾಸನ 5054-04-337-0-01-422-ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ಆರಕೆಲಗೂಡು ನಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ. ಪಿ.ಹಿಂಗಲಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 5.00 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುಮಗಾಂ. . 
ರ ಹಾಸನ 5054-04-337-0-01-422-ಎಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಚನೆ- [ಅರಕಲಗೂಡು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ. ಬೇಡಿಗನಡಳ್ಳಿ-ಬದರಳ್ಕ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 3.50 PR 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಬೇಡಿಗನಯಲ್ಲಿ ಪೆ ತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಬ' ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. K 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- | ಅರಕಲಗೂಡು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕತ್ತ. ಹಳಿಮ್ಲೆಸೂರು ಹೋಬ. ಉದೂರು ಪರಿನಿಷ ಜಾತಿ } 
ಹಾಸನ ಸತ ಹಳ್ಳಮ್ಮು; pli ಪ್ಪ ್ರ 
28 ಹಾಥ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಸಂಶವೀರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 9.00 ಚಂದ್ರೀಗಾಚ 7.72 
ಹಾಸನ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಜ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ಅರಕಲಗೂಡು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹಳ್ಳಿಮ್ಮೆಸೂರು ಜೋಬಳಿ, ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಯಮ್ಮನಪರ ಮನೆಯ Ke ಎ ae _ _ 
29 * ಎಸ್‌ಸಿಷಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಉಮ ದೇಪರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಸ ಚರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 5.00 | ೨೦ಜಿಜ್‌.ಮಜೆ 4.60 
—— ವ oe 
_ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ [ನನಳನರಸೀಮರ ತಾಲ್ಲೂಕಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹಳ್ಳಿಮ್ಮಿ ರ; ಫದಧ ಸ 
90 | ಹಾಸನ ನ್‌ [ರಾಮ ಪುಂದಿರದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಮೂಡಿದ್ಯಾಪಯ್ಯರನರ ಸುನೆಷಟೆಗ ಕಾಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 5.00 ಚಂದ್ರೇಗೌಡ 4.25 | ಹೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ನಿಮಾ£ಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಆರಕಲಗೂಡು ವಿಧಾನ ಸಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹಳ್ಳಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ. ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 
ವ ; ಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹಳ್ಳಿಮ್ಮೆಃ ಲ್ಲಯಳ್ಳಿ R 
| ಈ ಹಾಸನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ಲಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಡುಗಾರಿ. 5.00 ಸಸೆ.ಅಣ್ಣೀಗೌಡ 
ed 
| 45 | 5054-04-337-0-01-422-ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ |ಾ್‌ನರಾಷಾರ ಘಲ್ನಾನ ಇರರಗಾಡ ನಧನ ಸವಾ ಇತ ಹನ್‌ನನರು ಹನಾನ್‌ ಕಾಗ 
92 ಹಾಸನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ [ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಸ್ಥಾಮುಯ್ಯನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿ | ಎಂಲರ್‌ನಿಂಗರಾಲ 
| ಮಾ ಖಾ ಸಿಗ ನೆ ಎ 
ಸುರ ತಾಲ. W ನಿಧಾನ ಸಾ ಕನ ಪ y 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಣ ಘಟಕ ಯೋಜನ RE 
[XS ಹಾಸನ SINS ಸೂರು ಜನತಾ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್‌ರವಲ ಘುನೆಯ ಸತ್ತಿರದಿಂದ ಶೇಖರರಪರ ಮನೆಯವರೆಗೆ 9.00 ರಂಗಯ್ಯ B46 
4 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 
§ 5054-04-337-0-01-422-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ [ಹೊಳನ೦ಸೀಯರ ತಾಲ್ಲೂ. ಅರಕೆಲಗೂದು ವಿಧಾನ ಸ ನವ ಹನನುಸೂರು ಮೂನ ಪಂಪ | p 
ಹಾಸನ ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹಳ್ಳಿಮ್ಮೆ ಚಿ 
ಈ] ಹಾಸನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಗಾಷದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5.00 ಚಂದ್ರೇಗೌಡ 4.16 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಂಶಿತು ಬಿಲ್ಲು ಮಾಖತಿಸಿದೆ 


ಮಃ 

ಸನಾ ನ್ಲೂನಇರನಗಾಡು ಸಧಾ ಪಸ ನಮಾ ಹಾಷ್‌ 
'ಪರಿತಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶರವರ ಮನೆಯಂದ ಸಾಗಲಾಜರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಮ 
[ಮುಂದಿರದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕುಮಾರ್‌ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮುತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


3054-04-337-0-01-422-ವಿಶೀಪ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಲ್ಬು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಅರಕಲಗೂಡು ವಿಧಾನ ಸಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇ ಹಳ್ಳಮ್ಕಿಸೂರು ಹೋಬಳಿ, ಎಂಎಂ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿಬೆ ಅಂಪಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಣಾವಕಿಸಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೆ4ಂಡಿದೆ ಊಉಶಿಮ ಬಲ್ಲು ಪಃಪಕಿಸಿದೆ 


96 ಹಾಸ ಪಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಹಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಶಿವಯ್ಯ ಮನೆ ಹತ್ತಿರಿದಂದ ಲ್ಯಾಪಯ್ಯ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ಷಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 5.00 4.10 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ Rpm Wiki 5 3 ಸಿನ್ಯೂ ಸಾತ p § 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮೆಗಾರಿ, 
KN ಹಾಸನ 5054-04-337-0-01-422-ವಶೇಷ ಘಟಕೆ ಯೋಜನೆ- [ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಅರಕಲಗೂಡು ನಿಧಾನ ಸನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹಳ್ಳಮಸೂರು ಹೋಬಳಿ, ತೇಜೂರು 3.50 3.30 
f ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಿಶಿಪ್ಟ ಜಂತಿ ಉಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚೆರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. "9 | 
3 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಪ್ಸಾಕೀಜ್‌-06 (59473 ) ಸಕಲೇಶಪುರ ಈ ಬರಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ದೊಡ್ಡನಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ 
98 ಹಾಸ ಆನಿಸಿ ® iy 10 00 
L ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 
g ye 5054-04-17-0-01-422-2ಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ [ಸಕಲೇಶಸುರ ತಾ ಬೆಳಗೋ ಗ್ರಾಪಂ ಹಬನಹಗ ಕಾಠೋನಿ ಪುಜಾರಿ ಕಾಲೋನಿಗಿ ಇಂ | 
99 ಶಾಸನ _ ನ [x ಕ 10.00 ನೀಂ ಆನ್‌ 1.68 
L ಏಸ್‌ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 
. . 


ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಗಿರು ಆಲ್ಲು ಹಾವಕಿಸಿದ 


ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಪಿಕೆ 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಅನೆಮಹಲ್‌ 


100 
—04-337-0-01-- -ವಿಶೇಃ 31 ಮ 
|1| ಹಾಸನ | ನ054-04-337-0-01 pi ಘಟಕ ಯೋಜನೆ: 
ಸಿ 


ಕಾಮಗಾಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಸೆ 3 


ಗ್ರಾಪಂ ಕಲ್ಲಣೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ. 


2017-18 ಸೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭ್ರ್ತತ ಹಂಶವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕೆಸರು ನೀಯುದ್ರದು 


'ಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಈಚೆಲಬೀಡು ಹೆ.ಜಾಶಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
SS ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹಾನುಬಾಳು ಗ್ರಾಪಂ ಹಂಜಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಸೆ 
102 ಹಾಸನ _ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೆ: ಟಕೆ ಯೊ! 
103 ನಾ "ಪ'ಫ ಜನೆ [ಟೀರಯುರ ತಾಃ ಚೆಂಗಡಿಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಷಂ ಚೆಂಗಡಿಹಳ್ಳಿ ಪಾತಿ ಕಾಲಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಎ: 
54-04-337-0-01-4: 'ಟಿಕ ಯೋಜ: 
104 3 3) 8 pu ನಿಶೀಷ ಘು! ಎ ಸಕಲೇಶಪುರ ಶಾ ಹಾನುಬಾಳು ಗ್ರಾಪಂ ಇಂದಿರಾನಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಸ್‌ಸಿಹಿ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇ ಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಖತೇಷ ಘಟನ 'ಯೋಜನೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಬಾಗೇ ಗ್ರಾಪಂ ಯಡೇಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಎಸ್‌ಸಿಹಿ § p ಜ್‌ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ee ಹ್‌ ಸಕಲೇಶಪುರ ಶಾ॥ ಬೆಳಗೋಡು ಗ್ರಾಪಂ ಕೂಡನಹಳ್ಳಿ 2.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಸ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
NL ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಕುರುಭತ್ತೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ಪೆನ್ನಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇ "ಟಕ ಯೋಜನೆ- 
pe ಪ.ಫ ನ್‌ [ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ। ಆನೇಮಹಲ್‌ ಗ್ರಾಪಂ ದೊಡ್ಡಸತ್ತಿಗಾಲ ಪ.ಟಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
4 ಎಸಿಪಿ ಘಃ 5ನೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಃ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸುಂಡಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ವಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 


pA ಸಕಲೇಶಪುರ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
1g | 'ಹಾಸನೆ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
I 3054-04-337-0-01-422- ಸ ಯೋಜನೆ 
i ees 01-422-ಎಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ಯುರ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
| 1s | ಹಾಸನ | 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ದ 
ಏಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
116 ಹಾಸ; hes [ತಲೂರುತಾ॥ 


10.00 
19 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಹಾವಶಿಸಿದೆ 


ಸತ್ತಿಗಾಲ 
ಕೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಆರ್‌, ಮಹೇಶ್‌ 
sE ಡಿ.ಅರ್‌.ರಾಜೇಶ್‌ 12.89 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಕಿಸಿದೆ 
ಮ SiR 


9.00 ಕ.ಶಿವಶಂಕರ್‌ 7.28 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
el 
8.00 7.17 ಪುರ್ಣಾಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಖುವಶಿಸಿದೆ 
| 60 | lois 


ಶಶಿಕುಮಾರ್‌.ಎ.ಎಸ್‌ ಹೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


6.00 


, ಗ್ರಾಪಂ ಕ್ಯಾನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಶೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಬಿರಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಬರಡಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಳ್ಳಿ ಶೀಟ್‌ 'ಥಸ್ತೆ 


ತಾ॥ ಯಸಳೂರು ಗ್ರಾಪ 


ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಆಲೂರು ತಾ। ಮಡಬಲು ಗ್ರಾಪಂ ಹೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ, 


ಶಾ॥ ಕ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಹಾದಿಗೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಏಸ್‌.ಆರ್‌.ಮಹೇಶ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಶಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಂಐಶಿಸಿದೆ 


4 
8.00 


ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಮಾವಕಿಗಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ ಅಂಶಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ತಾ॥ ಕುನಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಗಾಳಿಗುಡ್ಡ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕಣತ್ತೂರುಗ್ರಾಪಂ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪ.ಚಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹೆಚ್‌ ಡಿಮುಕ್ತೀರ್‌ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ' ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಕುಮಾರ್‌ 


3.62 

96 

8.09 

; 6.90 
10.00 8.40 
| 6.66 
7.69 

6.53 


8.00 
ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.ಪರಶುರಾ 
8.00 


ೂರ್ಣಿಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಶಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಕಿಸಿದೆ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಖಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5053-04-337-0-01-122-ರೇಸ FLT ಯೋಜನೆ. 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನಣೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ವಿಸ್‌ಸಿಫಿ 


054-04-57-0-01-422-ಎರೇವ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 

AON 0-01-22 ರೇ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 

0-047-00 OR PUT Meu 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 

5054-04-337-0-01-427- Aden ಘಟಕ ಯೊಜನೆ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-0433700 ಕ ಮೂನ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 

F054-04-337-0 01-27ರ ಘuಕ Md. 
ಏಸ್‌ಸಿಪಿ 

ISAT OO DE Fd 


ಬಸ್‌ಸಿಹಿ 


0404-70-04 ಘಟಕ ಯೋಜನ 
ಏಸ್‌ಸಿಖಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಪ್‌ಟಿಕ ಯೊಃ 
ಏಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮುತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ ಸಂಟ yp ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆನರು 


ಮೊಜೀರ್ಕಾನ್‌ 


ಆಲೂರು ತಂ॥ ಹುಣಸನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಯಡೂರು ಪ.ಜಾಪಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
೪ ವ ಯುನಸಾನ್‌ 


[ 8.28 


2017-18 ಸೇ 


ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 


ಖಣುಗಡೆಯಾದ 


ಅನುಬಾನಿ' 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಖ ಹಂಕನನ್ನು ಬಿನರನಾಗಿ 
ನೀಡುವುದು 


ರೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಲು ಪಾಪಿಸಿಣಿ 


ಜಗದೀಶ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎಂ 


ಆಲೂರು ಶಾ॥ ಈಳೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಹರಿಹರಪುರ ಪ.ಜಂ೨ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


5.18 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾನತಿಸಿದ 


ಆಲೂರು ಶಾ॥ ತಾಳೂರು ಗ್ರಾಪಂ ದೇವರಾಜಖರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಜಗಲೀಶ್‌.ಹೆಚ್‌,ಎ೦ 


ಅಲೂರು ತಾ॥ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಖಲ ಮುತ್ತಿಗೆ ಪ.ಜಾತಿ ಉಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹೆಚ್‌.ಬಿಗೋಪಾಲ 


ಅಸ್‌.ಹೆಚ್‌.ಪರಶುರಾ 
[) 


Re 


5.18 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಸಿಣು ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಫಿಮು ಬೇಲ್ಲು ಹಾರತಿಸಂೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಶಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಿನಿದಿ 


ಲರ FES TST CNT ಕಸ ನರನ ಘಾ: 
ಕಿ.ಶಿವಶಂಕರ್‌ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಐಲು ಪಾಸಗಿಸಿದೆ 


ಅಲೂದು ತಾ॥ ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಪಂ ಬೈರಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ರಮೇಶ್‌ 


5.16 


'ಶಲೂರು ತಾ॥ ಹುಣಸೆವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಮಾವನೂರು ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೆ.ಶಿಪಶಂಕರ್‌ 


[ರಸನ ತಾ॥ ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋ. ಹನುಮಂತಪುರ ಗ್ರಾಪಂ ಪೆ.ಚಾತಿ ಚಿಕ್ಕಭಾಗನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಎಂ.ಎಸ್‌.ವಿಜಯ 
ಕುಮಾರ್‌ 


4.51 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪಕಿಸಿದೆ 


[ಪ್ಯಾಳೀಜ್‌ -01"( 76475 ) ದಂಡಿಗನಚಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಆಪ್ಟೇನಯಳ್ಳಿ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ' ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳ' ಹೊಸೂರು ಶಿವಹುರ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ ಮುತ್ತು 
ಕುಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾ 


'ದಂಣಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬ ಕುಂದೂರು ಪರಿಪಿಷ್ಛ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಲಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ದಂಡಿಗನಪಳ್ಳಿ ಹೋಬ ಪಾರನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹೊರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 


'ಏಃ 


ಲೆ ಹೊಸೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ 


ಪನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಚಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಪೃದ್ದಿ 


ಗೂರಲು ಹೋಬಳಿ ಮರ 


13.40 


ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -03 ( 7651 ) 
ಅಭಿನ್ಸಾಟ್ಸ 


ಶ್ರನಣಬೆಳಿಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಶುಳಿಗೆಲೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಶಸ್ತೆ 


ದೀಪಕ್‌ ಕುಖಾರ್‌ 


142A 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


307-18 
p _ § K R ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂಶವನ್ನು ವಿಐರಣಾಗಿ 
ಕ್ರಸಂ ವಿಭಾಗ ಲೆಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ A ಅಂಬಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಜೆಸೆರು Pr Fae 
ಅನುಬಾಸ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ. | 
134 ಹಾಸನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಶ್ರವಃಂಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಿ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ಪ್ಯಾಣೀಜ್‌-04 (76527) ಕಸಭಾ ಹೊಬಳಿ ಗುಂಡತೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ 10.00 ail 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ | 'ಗೊಂಡಿಬೆ 
F 5054-04-337-0- ವಿಶೇಷ ಘಟ z 
PA i ಕಣೆ [ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ನಾಗಸಮುದ್ದ ಪರಿಶಿಶ್ಛ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 10.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 4343 
497 | ಹಾಸನ Iacee i 22 ಜೋಟಿ ಮಳ್ಳನಷಳಿ ಪರಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೂ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
54-04-337-0-01-422- ಜನೆ 
138 ಹಾಸನ 3054-9433780 ಗ ಘಟಕ: ಯೋಜನೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ 
54-04-337-0-01-422- ತಿ - |ಪ್ಮಾಸೇಜ್‌-05 ೀ ಬಳಿ ಸ್ವ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಚಾತಿ 
i 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಪಟ್‌ 05 ( 76545 ) ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ದಿಡಗ ಬಾರೆ (ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಕ್ಸ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ dhacAsns 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- | 


140 ಎಸ್‌ಸಿಹಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 


ಹಿರಿಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಶಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


141 SAE ಹಿರಿಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಚೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
142 | ಹಾಸನ Es ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- | ್ಲೂು ಹೋಬಳಿ: ಉಾಯಾಳುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 76360 ಯೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
443 | ಹಾಸನ SS ಘಟಕ ಯೋರನೆ- | ಹೂಂ ಇಇಸಲನುರ ಕೊಪ್ಪಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಈುಸಲಗ ಕ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 76363 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
144 | ಹಾಸನ | SR ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ತ್ರ ಹೋಬಳಿ ಎಂಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಪರಶಿಸ್ಯ pe ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 76368 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

ಗ I ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- Te ಪಂಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ಅಪೋಚ್‌ fo Wa ಮ 

ಮ SEE ಘಟಕ ಯೋಚನೆ” 1 ಜನಂ ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 76374 | 1000 ಬಿಸಿ.ನಿವರಾಣು 9.97 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
147 | ಹಾಸನ iad ಘಟಕ ಯೋಣಸೆ- [ಗೂ ಹೋಬಳ ಜೋಯಿಸರಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ್‌ _ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 76396 30.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
148 | ಹಾಸನ Hii URE ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ದು ಹೋಬಳಿ ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಷನ್‌ ಪಂಶಿಷ್ಟ ಜಾ) ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 76379 15.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
149 ಹಾಸನ badd ಫಟ ಯೋಜನೆ ಕಸಾ ಹೋಬಳಿ ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 76407 10.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
150 | ಹಾಸನ haan ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ವ ಹೋಬಳಿ ಬಳಿದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸೇರುವ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 16407 20.00 ಕ.ಎಂ.ಜಯರಾಂ 9.03 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 76346 ಸಂಕನೀಸ ವಗರ್‌ 8.99 ಹಸನಿ 
5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಜ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ- [ಪ್ಯಾಕೀಃಕ್‌-01 ( 75547 ) ಕರಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಳರಗುಂದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 
5054-04-137-0-01-122-ವಿಶೇಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ Fy; 
5004 0-4 ಎನ್‌ (ಇ ಘ! ಕರಗುಂದ ಗ್ರಾಪು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕರಗುಂದ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಈ.ಮಂಜೇಗೌಡ 18,38 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
A A § 
S0A-04-337-0-01-422-Aರೇ PLT eu 
TNT ಹಂಣಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಡಿ.ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕುಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 
ಎಸ್‌ಸಿಖ ರ » 3 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-02 ( 15549 ) ಹಂಬ್ರಾಳು ಗ್ರಾನಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೂಡನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ | 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ರಸ್ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
0-070-0 A22-A gs ed | - 
54-0 Wis ಘ' ನ್‌ [ಬಂಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೀಲಗಿರಿಕಾಪಲ್‌ ಸಿದ್ದರಹಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸಿ.ಎನ್‌ ಶಿವಸ್ಥಾಸಿ) 18.62 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಟ8ಿವು ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪಸಿಸಿಲೆ 
/ 34-04-337-0-01-422--ಎಶೇನ ಘಟಕ A 
58 ೨034-0422 ವಿಶೇಷ ಬಃ ಕರೆಗುಂದ ಗ್ರಾಖು ಪಂಜಾಯಿತಿ ಕಮಲಾಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ರಸ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ೨ al 
' | 3054-04-397-0-01-A22-Odeni FHS Cpa [pes (70) ಜಾವಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪೆಂಬಾಯಿತಿ ಉಾವಗಲ್‌ ಕಾಠೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ರಸ i "1 
159 ಹಾಸನ ಎಸ್‌ಸಿ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
MA A ದಿವ 
5054-04-337-0-01-422- ಶೇಷ ಬಿ 
160 ಹಾಸನ 3084-0 KA ಉಂಡಿಗೆನಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯಿತಿ ಕುರಾದಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಿ.ಎಸ್‌ ಶಿವಸ್ಥನಿು 2017 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಃಶಿನು ಬಿಲ್ಲು ಘಾಬತಿಗಿಲಿ 
ey ್ತ ೫ ; 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- ಸ 
161 0390S kh ಸ R ಹಂಬ್ರಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಳಿಗೇನಹಳ್ಳಿಹಟ್ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ವಿಸ್‌ಸಿಪಿ Hand ಸ್ತ 
ಮಿ ——— ಮ ಬ ಎ ಣಿ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇ ಘಟಕ 75551 ) ಕಲ್ಫಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಜನಯಿತಿ ಸಿಂಗಟಿಗೆರೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ 
162 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
8 i PN ಸಿ.ಖನ್‌.ಶನಸ್ಸಾದಿ) 1424 ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಬತಿಮ ಬಲ್ಲ ಪೂದಳಿಸಿರ 
5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- ್ಲ 
0404-02 ೇಷು ಘಟಕ ಯೋ [ಕಾವಲ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪುರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
163 R 2 Ko pi ್ತ 
ಐಸ್‌ಸಿಹಿ 
$051-04-337-0-0A22-ader FUE Maen [sds (7560) ಬೆಂಡೇಕಿರೆ ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸೃದರಹಳ್ಳಿ ಪಾತ a ಮ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೂರ್ಗಗಳಡಿದ 
SS RS EE SELENE 
5054-04--337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
I ವ Kia ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪುರಲೇಡಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾರಿ ಣಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಎನರರಯೇಶ್‌ 28.00 
HAO IN0 0S Fu ed | 
NI ಮ ದ್‌ [ಹರುಂಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಲಾಯಿತಿ ವಿಂಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಚ್ಛದಲ್ಲಿ (ಣರಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಎಸ್‌ಸಿನ kc KH) pv 3 
PO, sh NS: ನಾವ ನವಿ ಷ ಮ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -06 (7589 ) ಸುರಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ :ರಂುಂಬತಿ ಗಿಲಿಗೌಡನಹೊಪ್ಪಲು ಪ.ಜಾತಿ » | i 
ಏಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಲೋಗಿಗೆ ಆಸ್ಟೋಣ' ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 'ಪೂಢಗಣಸಡಿನಿ 


——— ಎ ಮಮ 


- ಆಕ್ಟ ಶಿರ್ನೀಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಬತ್ತು ಇಂಡೇಟ್‌ ಸಂಚಿ 76 


54-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
505404 00 ನ ಈ ಫ್‌! ಫೆ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಸವಿಲೆ ಬೋವಿಕಾಲೋನಿ ಪರಿಶಿಸ್ಕ ಜಾತಿ ಕಾಲೋಭಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 76422 
ಸ್‌ಸಿ, 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 


207-18 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಫ್ರಸ್ತುಪ ಹಂಪದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ 
ನೀಡುವುದು 


ಅನುದಾನ 
ಸೇತಾಲಂಮಯ್ಯ 5.35 


ದಂಣಗನೆಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳ ಗ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಇತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಸ್ಟೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ 


3 307-18 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂತಬಸ್ನು ವಿವರಣಾಗಿ 
ವಿಭಾಗ ಶಿರೀರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಎಷ್ತು ಇಂಡಂಟ್‌ ಸ ಅಂದಾಜು ನೊಹ್ಹ Kd ತ kK 
ಲೆಕ ಹರ್ಷ % ಸನ್ಸ್‌ i ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನೀಡುವುದು 
ಅನುದಾನ 
54-04-337-0-01-422- ಯೋಜನೆ- 
168 ಸೂ po ಘಟಕ "ಜನೆ ಹಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾಳಬೋರನಹಟ್ಟ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಉಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 19.00 25.66 ಹೂರ್ಯಗೊಂಡಿದೆ 
ಹಿ 
5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಜನೆ 
| 10 | ಹಾಸನ I ಬನ ಘಭಕಯೋಜನೆ [ಪುರಲೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮರಟಗೆರೆ ಗೌರಿಆಳು ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ 19.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹಿ _ 
( 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
17 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 


ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-07 (75739 ) ದುಮ್ನೇನೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹರಳಕಟ್ಟ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ Ne 
ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 18.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅನೆ. ಅಚ್ವರಟಾಣ 42.41 


171 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ [ದುಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜಿ.ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 30.00 ಜಾಗವನದೆ 
ಹಾಸನ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- ಪ್ಯಾಸೇಜ್‌ -08 ( 76088 ) ಕೊಂಡೇನಾಳು ಗ್ರಾಡು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹುಲ್ಲೇಕೆರೆ ಗೌರಮ್ಮನಟ್ಟೆ ಪ.ಜಾಶಿ ಈ 
2 & ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 15.00 'ಮೂರ್ಜಾಗೊಂದಿ 
ಹಾಸನ | ನ054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ |ಯತುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೊಸೂರು ಹಂದಿಜೋಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ ಎ Wk 
#8 ೫ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನಿಎರ್ಸಾಣ 19.20 .ಚಿವಿಶೆರಾಥ್‌ 39.61 ಗೊಂಡಿದೆ 
5054-04-337-0-01-422-. ತಿ — 
174 ಹಾಸನ 5058043700 ಕ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಬಾಗೀವಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಳೇನಹಳ್ಳಿ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 2000 | 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 75821 -ಶುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


& 
put 


ಟ್ರ ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೆಗ್ಗಟ್ಟ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 75963 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶರಿಪಾಳ ಹೊಸ ಬಡಾವಣಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಎಸ್‌ಸಿಫಿ ನಿರ್ಮಾಣ 75865 


ಹಾಸನ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಮುರುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೊಮ್ಮನಹಟ್ಟ ವಡ್ಗರಹಟ್ಟ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
AA ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನಿರ್ವಾಣ 75814 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 


179 ಹಾಸನ ಎಸ್‌ಬಿ [ಮುದುಡಿ ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುದುಡಿ ತಾಂಡ್ರಕ್ಕೆ ಅಸ್ರೋಚ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 75812 40.00 34.54 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಿ 
pR 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ಮುದುಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುದುಡಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಸ.ಜಾಶಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
180 | ಹಾಸನ Foss 25.00 24.64 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರ್‌ಸಿಫಿ 75610 
iW a 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಯಡುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶಿವಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
48 | ಹಾಸಿನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 75786 30.00 ನಾಯಕ್‌ 27.52 ಪಸರನಿಟ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ಕಾಚೀಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಕಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಬಿ % ಬ ಎನ್‌. ಸ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ 75805 35.00 ಶಿವಕುಮಾರ್‌ 31.54 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ಕೊಂಡೇನಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾರರೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಸ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
183 ಹಾಸನ ಎಸ್‌ಸಿಹಿ 6192 *¥ ತ್‌ 10.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಚೆತಿದ ಬಿಲ್ಲು ಅಾನಕಿಸಿದೆ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಕೊಂಡೇನಾಳು ಗ್ರಾನು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
184 ಹಾಸನ <A 60s - W ಈ 10.00 ರ್ರೀ 86 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಚಿಶಿನು ಬಿಲ್ಲು ಖಾವತಿಸಿದೆ 
ಸಿ 5 


5) & 2017-18 ಸೇ 
ಕ್ರಸಂ ವಿಭಾಗ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಣೆಸರು ಪುತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸ೧ಣ್ಯೆ ಆರರಾಜು ನೆತ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಲ್ಗುಕ ಹಂತಖನ್ನು ವಿವರಣಾ: 
ಬಿಡುಗದೌಯಾದ ನೀಡುವುಯ 
—————————————— ಮ ಅಸುದಾನ 
ಹಾಗೆನೆ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಯರುಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾಶಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ ] 
185 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ76195 § 10.00 ನಂಟಿ.ಲೋಣೇಜ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅತೆ8ಿನು ಬಿಲ ಶಾವತಿಸಿದೆ 
y 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- a 
186 ಹಾಸನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಬೆಳಗುಂಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಃಯತಿ ತುಂಡೇರಿಪಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ಷೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 75728 
0 | S054-00-37-0-01-422-ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | _ pe ಎ 
187 ಹಾಸಬ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಉಂಲದಿಗಸಾಳು ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಂಡಿಗನನಳು ಕಾಲೋದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 75544 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಟೆತಿಮ ಖಲ್ಲು ರಾವತಿಸಿಬೆ 
5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಜ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ನಷ್ಟ ನ್‌್‌ 
188 ಹಾಸನ ps ಕಲ್ಫಾಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಃಕಾಯಿತಿ ಹಳೇಕಲ್ಯಾಡಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿನರ್ಣಣ. 75543 
5054-04-337-0-01-422-ಎರೇಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | ಸಷ NET 
189 Ey ಬಂಧೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಂದೂರು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಒಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 75542 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಚಿರಿಮು ಬಲ್ಲ ಪಾಪತಿಗಿದ 
AOI 0-0-A22- Aden Fue nnd SAM TC TNT) ಸರನ್‌ ನನ್ಗ ನನಾರ "ದನನ ಧನ್‌ ನಾ — 
190 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಸಾಣೀಸಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ :೫ಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 
S054-04-337-0-01-422-0ses puಕ ಯೋಜನೆ [ನಲನರು ತಾಲ್ದಾನ ನೃತಯ ಪಡಪ್ಠಾನತಳ್ಗನ ನಾನಾನಾ ನಾಸಾದ ನಗರಾನನಕ್‌ ನನವ ಬಾಾಗೆೊಡಿದೆ.ಲಚಿನಿರು ವಲ್ಲ. ಪಾದ 
191 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ಸೆ ಅಭಿವೃಬ್ಸಿ 
0030-01422 Fur Meru AST CEN ಸಾನ ನರರ ರಪ ಸನತ್‌ ನಾರಾರಾನಾಬಬ 
192 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಪಂಡಿಇನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲೋನಿ ರಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
p= $054-04-337-0-01-422-ವಿ ಘಟಕ ಯೋಜನ ರಾಗ್‌ ನ್ಗ ನಾಮಾರ ಕಾಂ ಸಮಾನ್‌ ಗಸ ವತ್ಸರ 'ಸಾವವ ಸಂಕಷ್ಠ ನಾನ ಕ್‌ 
193 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ |[ಬೀಲನರು ಈ/ ಹಾನರ್‌ ಮಪ: SST 
194 ಎಸ್‌ಸಿಪ್ಪಿ 
WES 054-04-337-0-0-A22- ode pu cnn [RST CET) ಹಾಸನ" ನಮನ ಹರರ ಪಾ ನಳ 
195 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಟಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ 1000 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
5054-04-337-0-01-422-ವಶೇಣ ಘಟಕ ಯೋಜನ (ವಸನ ಪ್ತ ಬಾಲಾ `ನ ಮನ್‌ಹವಗಸನಿ ಸಮಾನ್‌ ನಾನ ಕಾನ್‌ ವನ್ನ RG 
180 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 10.00 | ಸೆಯದ್‌ ಬಾಕರ್‌ ಮೂರ್ಣಿಗೊಂಡಿದ: 
Fp 5034-0433700 ಘಟನ ಯೋಜನ [ಸಸ ಪನ್ನ ನಾವಾರು ವನಾನ್‌ ಪರಸ ಪಾಪರ್ಸ್‌ ಸರನ್‌ ಕದ್ದ ia Ki 
197 ೫ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 10.00 
——T 3054-04-337-0-01-422-Odea ರ Sn [AE CBT ಹಸನ" ಪೂರ್‌ ಸರನ್‌ ವಾಡ್‌ — 
| 198 ಹಾಸನ is ರಾಯಸುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಶಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 15.00 
WN | 00ನೇ ಘಟಕ ಮೋನ ಹಸಸನನ್ಗ ರಾಮರ ತನನ ಪಾಕ ನಸರನನಾಾ ವಾಕ್‌ ನನ್ಠ ನ ನಿದ 
Wee ಎಸ್‌ಸಿ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 10.00 
Wk 0404-87-00 wld a TS CT) ಹನ್‌ CRT | 
200 ಹಾಸನ Ps ಹೋಗಿಲೆಸುನೆ” ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಪೃದ್ಲಿ 10.00 
a | 0d-04-337-0-01-22-ವರೀಜ ಘಟಕ ಯೂ ಸಾಸ ಪನ" ರರಾರ IIT ನಾತ್‌ ಪಾಷ ಹರನರಾನ 
20% ಹಾಸನ Tis ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10.00 ಸಯದ್‌ ಜಾಕಿರ್‌ 25.05 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಉಊಕಿ8ಿಡು ಸರಿಲ್ಲು ವಖದನಿಸಿದೆ 


{ 


ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಸ i 
F- 

ಥಿ 

p28 

3 


5054-04-337-0-0 1-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 


pS] 
[= 
[7 
ಕ 
px 
“೬ 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
204 | ಹಾಸನ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-01-422- 'ಜನೆ- [ನ್ಯಾಣೀಜ್‌-07 
505 ಹಾಸನ 054-0. 01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ: [) 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಹಾಸನ 


209 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 


ಧ್ಯ 
[ವ 


ಎಸ್‌ಸಿಪಖಿ 


5054-04-—337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 

5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ವಸ್‌ಸಿಪಿ 

5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


Ny 
N 


213 


214 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


N Ny 
ವಿ [7 


ಹಾಸನ 


5054-04--337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಚಜನೆ- 


ಫಾಸನ ಎಸ್‌ಸಿಫಿ 


ಸ 
[ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |39ನ ಜಿಲ್ಲ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಪಂ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ನ್‌ೇಜ್‌-08 ( 


5054-04-337-0-01-422-ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನ [ಕನ ಕನ್ನ ಜಲಾರು ಪ್ಲಾನ್‌ ರ್ರ್‌ 


ಕ 


'ಉಾಯಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮಚ್ಚು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಬೇಲೂರು ಈಾ// ಹೆಬ್ಬಾಳು-ಮಲ್ಲನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ.ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
RETR ಹಾಸನ ಇತ್ತ" ಜೌಲೂಹ`ಪಂನಹ `ರಾಣನಶಿರಿಯಾರೆ 
ಕಲ್ಲುರಿಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಹಳೇವೂರು ಏರಿರಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ಗ್ರಾಪಂ 


ಪಾನ ಜತ" ನೌಲಾಹ `ತಾನ್ಲೂನ`ರಾಜನನಿಯೊರ'ಗ್ರಾಸಂ. ನರ್‌ 


ಜಾಹಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿದೃದ್ಧಿ. 


ಕ್‌ಥೋನನರೊನಿ`ಪರಶಷ್ಠ 


6005 ) ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲ 
ಬಸನರಾಜಪುರ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ಖೀಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀಡು ಗ್ರಾಪಂ. 


ಗ್ರಾನಂ ದಾಡ್‌ ಪರಷ್ಣ ಕಾತ್‌ ನಾನ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 


ಬೇಲೂರು ಈಾ// ಹೊನ್ನೇ ಹಳ್ಳಿ ಪ.ಚಾಕಾಲೊ(ನಂ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ. 


6006 } ಹಾಸಣ ಜಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ. 
[ಬಿ.ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ. 
ಕರಿ ಗೃಮದ ಪೆದ್ದೆಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಿಂದೆ 


'ಮಂಜಪ್ಪನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


'ಹಾಗನ`ನಕ್ಸ' ನಾಮೂಹ ಕಾಮನ `ದಷ್ಣೆ'ಗ್ರಾನಂ.'ದಚ್ಚ ಪರ್ಣ ಹ 


ನನ್ಯ ತಧವ್ಯದ್ಧ; 


ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌- 9 { 4) ಹಾಸನ ಜಲ ಕಲೂರ 


ಬೆಳ್ಳಾವರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
[] 


ಹಾಸನ'ನಫ್ಸ್‌ನಮೂಡ ನಾನ ಇಸಫ್ಣ'ಸ್ರಪಾ: ಸಸರ ಪರಾನ್‌ ಇರಾನ್‌ ವದು 


ತಾಲ್ಲೂಕ್ಸು ಅನು 


ಹಾಸನ ಸ್‌ನ್‌ 


ರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾರ್ವ ಗ್ರಾಪಂ. ಸು ii ಬೋವ ಪರಿ: ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತ 


ಪ್ಮಾಹಜ್‌-10 ( 76010 ) ವಸನ ನನ್ಗ ನಾನಕ ಪಪ ಮದಭಟ್ಟ”ಗ್ರಾಪಂ. 
[ಮಾಳನಕಟ್ಟೆ ಗುಂಪಿನಮನೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ಹಾಸೆನ`ಜಿಕ್ಗ್‌`ಜೌಲೂರು ತಾಲ್ಲೂ! ದಘಟ್ಟ'ಗ್ರಾಪಾ ಸಹನಾ" ತರಷ್ಪಾಇಕಾನ್‌್‌ 
ಆಭಿವೃದ್ಧಿ. 

ಹಾಸನ್‌ ನಾನಾರ ಪರಾ `ಪ್‌ಮಾಡೊರ್‌ ಗ್ರ ಪರ `ಡಾಡ್ಗಹ್‌ವಾರ ರಷ್‌ ನಕ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ, 

RT TC TES ಹಸನ ಸನ್ಸ್‌" ಕಮಾರು'ತಾನ್ಲಾನ ಹಗ ಗ್ರಾಪಂ. 
ಪೊಳ4ಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 

ಯಾಸನೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಳೆ ೀಡು ಗ್ರಾಪಂ. ಹಿರೆವಾಟಿ ಬಾರೇ ಪುಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ 
ಅಷ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


10.00 


10.00 


10.00 
8.00 
10.00 
10.00 


10.00 


10.00 


15.00 


10.00 


10.00 


a 
[s] 


10.00 


307-18 
ತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಕ ಹಂತವನ್ನು ಬಿವರವಾಗಿ 
jj ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನೀಡುವುದು 
ಅನುದಾನ 
ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
'ಚೆಚ್‌.ಎ.ಮುಟ್ಟಿಲಾಬಿ 22.05 
ಮರಾಗೊಂಡಿದೆ 
ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
iia ಕ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬಿ.ಹೆಚ್‌.ಸುರೇಶ್‌ 24.80 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
28.45 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
26.72 ೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬಿ ಅಟಿತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಖಾವಕಿಗಿದೆ 
ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಿ.ಎಸ್‌, ಜಯಮೂರ್ತಿ" 24.30 


[6೦ 


2017-18 ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಡುಗಡೌಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ಸುಣೆ ಹಂನಸ್ನು ನಿವರನಾಗಿ 
ನೀಯಣ್ರಿಡು 


ಆಂದು ಮೊತ್ತ 


ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿಣದೆ 


ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿಣಿ 


ಕಸಂ ವಿಭಾಗ ಳ್ಳ ಶಿರ್ಸಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಸರು ಪತ್ತು ಉಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 
A 04-04-337-0-01-422-ಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನ [ಕಾನ ನನ ಬೇರರ್‌ ಇಮ್ಲನ ನ್ಗ ಗ್ರ ತಾನ್‌ ಪಾತ ರ ನಕ 
219 | ಹಾಸನ ಎಸ್‌ಸಿಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ನ 0407-00422 ರೇನ ಘಟಕ ಯೋಬನು ರ CTO ಹಾಸನನರ್ಗ್‌ ನಮಾರ ವ ಸನ್ನಾಷ್‌ ತ 
220 ಹಾಸನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಸನ್ನಾಸಿಹಲ್ಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
KF 054-04-3)7-0-01-422- ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನ | ನನ್ನ ರಮೂರ`ತಾ ದಾನ ನ್‌ ಗ್ರತಾ ಹಾ ಪರಾಷ್ಸ್‌ ನನಾ 
2: | ಹಾಸನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಅಧವೃ್ಧ 
a 04-01 337-0-01-422 ವರೇ ಘಟಕ ಯೋಜನ ಶಾಸನ ಪ್ಲ ಬರಾಕ್‌ ಪನ್ಗಾನ ನಾಸ್‌ 3 ನಾರ ಪನ್ನ ನರಾ 
222 ಹಾಸನ ಏಸ್‌ಸಿಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಸ 054-04-337-0-01-422-ವರೇನ ಘಟಕ ಯೋಜನ [ನರರು ಕಾಗ ನಗರವು ನವಿ" ನರಾನ ಸರಾನಾನಕ್ಸ ನರ್‌ ಇರಂನ'ಪಪ್ತ 
223 | ಹಾಸನ SNE ರಸ್ಸೆ ನಿರ್ಮೂಗ, 75945 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [5 FORTE ETT CAE IY ಸ್ಸ ಸರಿಡಿಷ್ಟೆ ಜಾತಿ ಕಾಶೋನಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ಸೆ 
226 ಹಾಸನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ. 75871 
RTT TT TE CORT GS TENET SEE OT TRIE 
226 | ಯಾಸನ He ಅಭಿವೃದ್ಧ, 7582 
eS 
226 ಹಾಸನ 
ಭಾ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇನ ಘಟಕ ಯೋಜನ [ಶಾಸನ ನಲ್ಲ ನೇಲೂರಿ'ತಾಲ್ದಾ: ಸೈಗ್ರಾನಾ"ಸಾತನಾಯ್ಯವ್‌'ಪರಶಷ್ಪ ಪ್ತ 
227 ಹಾಸನ SAW ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 75672 
KF 5054-04-337-0-01-422-0ಶೇತ ಘಟಕ ಯೋಜನ [ಶಾ ನಕ್ಲ ರರಾರ್‌ಪಲನ ಇಪ್ಸ್‌ಾಂಹತ್ತಾನ ಸಾರ ನತಾನ3 
226 | ಹಾಸನ whi ಅಭವೈದ್ದಿ. 79676 
Me 054-04 37-0-01-422-ವಶೇನ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ. ಸರ ಸರನ್‌ 
229 | ಹಾಸನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
el Ss , ಇ 
ಸರ | 0 047-0-01-22- ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋನೆ- ನನ್‌ 
230 | WON ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
0-037-0 -01-422-ರೇನ ಘಟಕ ಯೋನ [ರ ಪಲ್ಯ ಪರಾರಿ ರಾರ" ಮಂಶರನ್ರನರ ರಾವ ನರಷ್ನ್‌ ನನನ 
231 ಹಾಸನ xh [ಅಭಿವೃದ್ಧ,75677 
[ [3 05a-04-337-0-01-422-ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನ [ಪಾನ ಪ ಪೌರರ ರ್ನನ ತರಾ ಪನ ನರರಷ್ಪ ಕಾಪಾನ 
232 ಹಾಸನ SRN ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 75703 
ಗ F05-037-0-0-422- ರಡ ಘಟಕ ಯೋಜನ (ಶ್‌ ಲ್ಲ ಬೇರರ್‌ ಪರ್ಧಾನ ತಾರ್ರಾವಾ ವೈರ್‌ ಪರಾಷ್ಠ್‌ ಡಾ ಇತಾನ'ಹ ವಷದ; 
233 | ಹಾಸನ 75605 
054-04-7-0-01-422-ವಶೇನ ಘಟಕ ಯೋಧನ | ನಥ ಪಾಲರ 7ನ ಸರ ನ ರ್ಸ್‌ ವಕ ಇತಾನಪ್‌ನಷದ್ದ 
234 ಹಾಸನ ಎನನ 75704 
fe T0012 ಶೇಲ ಘಟಕ ಯೋಜನ | ಸ್ರ ನೇಲಾರ'ಕಮ್ದಾನಸರನವರನ್ರ ತಾ ಪಾಪ ಸ್ಟ್‌ನನಸ್ಥ 
236 ಹಾಸನ AAS ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 25609 


ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿಣಿ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಎ.ಬಿ ೪ಂತೀಜ್‌ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
8.20 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ee 
933 ಪಮೂರ್ಣಣೊಂದಿದೆ | 
te ಮ ನಾ ——] 
10.18 ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 1 
899 ಪೂರೂಗೊಂಗಿದೆ 


+] ವಿಭಾಗ ದೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬ [3 ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


5054-04-337-0-01-422-ವರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಶಾಸನ ಕಳ್ಗ ದಲನಕ ತಾಲ್ನನ ರನ್ಸಂದ'ಗ್ರಾಪಾಡೇಗರ್ತ ಪರಶಷ್ಸ ನ ಇಲಾ ಧವ್ಯದ್ದ 


236 ಹಾಸನ pa 75613 
P 5054-04-337-0-01-422-ವಿಕೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ಹಾಸನ ಜದ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ರ ಗ್ರಾಪಂ. ಯೆಡೇಜ್ಸ್‌ ಸರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ 
237 ಹಾಸನ ಎಸ್‌ಸಿಹಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 75680 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನ ಪಾಗನ ನಕ್ಲ ಬೇರಾರು ಪನ್ನಾನ ಸಾಗರವ ಗತಂ ಚಕ್ಕಾರ ಇರಕನ್ನ ಇರಾನ್‌ 
238 ಹಾಸನ ಎಸ್‌ಸಿಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 75616 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 

ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 

5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಹಾಸನ ಈ: ಹೊಳೆತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪರಿರಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಲೋಭಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಹಾಸನ ತಾ: ದೊಡ್ಡಕೊಂಡಗುಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಇಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
241 ಹಾಸನ ಸ್ಟ ಕಿ ಸ್ಪಸಮುತ್ತು "0 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಹಾಸನ ಠಾ: ಗವೇನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚೆರಂಡಿ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಖ್ಯಾಕೀಜ್‌-01 (75694 ) ಪಾಸನ ತಾ: ಟೊಡ್ಗಮಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 


239 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


[ಹಾಸನ ತಾ: ನಿಡುಡಿ ಪರಿಶಿಪ್ಪ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


'ಪ್ಯಾಕೇಖ್‌-02 ( 75824 ) ಹಾಸನ ಫಾ: ಸಾಲಗಾಮೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾಸನ ಠಾ: ಕಡಗಹೊಸಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಹಾಸನ ತಾಃ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂದಿ 


ಕ್ರೀ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಹಾಸನ ತಾ: ಹಲಸಿನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


5054-04-337-0-01-422- — 
0-0l-20-0ರೇರ ಘH ಜನೆ [ಹಾಸನ ಠಾ: ಕಡಗ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-03 ( 75826 ) ಹಾಸನ ತಾ: ಸೊಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿ ಬಾರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಹಾಸನ ತಾ: ಕೆಲವತ್ತಿ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಕಿ ಕಾಳೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ಏಸ್‌ಸಿಪಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಸಃ ಹಸನ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ಹಾಸನ ಈ; ಸಜ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಶ್ಚ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
el ಈತ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ಹಾಸನ ತಾ; ನಿಟ್ಟೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಸೆ ಹುತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


2017-18 ಸೇ 
ನ ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತ ಹಸರು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಖ ಹಂತವನ್ನು ಬಿವರಮಾಗಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನೀಡುವ್ರದು 
ಅನುನ್‌ 
9.63 ಮರಗೊಂಡಿದೆ ಅಟಿತಿಮ ಬಲ್ಲು ಫಾಪತಿಸಿದೆ 
ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಚಿತಿಮು ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದ 
10.15 
ಪ್ರಗಕಿಯಲ್ಲಿದೆ 
21.10 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
23.23 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8.00 ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹೆಚ್‌.ಕೆ. ಕಾಥು 17.50 « 
12.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


EE 


2017-18 ಸೇ 


ಕಾಮಗಣರಿಯ ಸಾಲಿನ! ಗಾಮಗಾರಿಯ ಪುನ್ನೆಣ ಹಂತನನ್ನು ವಿವರನಾಗಿ 
ಟು ಹೆಸರು ನುತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ ಸಂಟ BN 


ಅನುದಾನ 


ಪ್ಸಾಳೀಜ್‌-04 (75866 ) ಹಾಸನ: ಪಾ: ಐದ್ಧಳ್ಳೆ (ಎ ತಾಂಡ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ is 
[ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಜರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ _ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಫಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಹಾಸನ ತು: ಐಡ್ಗಳ್ಳೆ (ಬ ತಾಂಡ) ಪರಿಶಿಪ್ನ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ' Swi 
ತರಣಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾಸನ ೫: ಐದ್ಭಳ್ಳ (ಸಿ ತಾಂಡ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ SEL 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
ಪ್ಯಾಳೀಜ್‌-05 ( 75874 ) ಹಾಸನ ಈ: ಉಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ Oe 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾಸನ ತಾ: ಗಿರಿಮರಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಃಸ' 
ನಿರ್ಮ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 


5054-0-337-0-01-422-ವಫೇ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 


ಏಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಹಾಸನ ಠಾ ಇಬ್ಬಾಣೆ ಪರಿಶಿಪ್ಸ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ಷೀಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಪುತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಹಾಸನ ತಾ: ಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಪಧಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಮ ಮೂರ್ಣಗೊಗಡಿದ 
ನಿರ್ಮಾಣ 3 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- ಪ್ಸಾಕೀಜ್‌-06 ( 75875 ) ಹಾಸನ ಶಾ: ಮಾಬಾಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಚಾಶಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ “ar 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಜಾಂಕ್ರೀಟ" ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ೪ 


i 
'-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜ; ಹಾಸನ ತಾ: ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಪ್ಪ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ < ಈ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾಂ, 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-08 ( 75916 ) ಹಾಸನ ಶಾ॥ ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋ. ಕಾರ್ಲೆ ಗ್ರಾಪಂ ತ್ಯಾಗಟೂರು ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ‘sus ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಭ್‌ 
5054 00-42 ಘಟಕ ಹೋಂ CAT NESE 


ಹಾಸನ ತಾ॥ ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋ, ಅಂಬುಗ ಗ್ರಾಪಂ ಜಕ್ಕನಣಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಉಲೋಗಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ಹಾಸನ 3 ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋ. ಚಚನ್ನಂಗಿಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪರ ಬಾಚೀಣಸಲ್ಸ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ Suh 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನಿರ್ಮಾ. 


i ed 
5054-04-337-0-01-422-ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಹಾಸನ ತಃ ಕಟ್ರುಯ ಹೋ. ಅಂಬುಗ ಗ್ರಾಪಂ ಅಡವಿಕೊಪುಲು ಪ.ಜಂತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ವ 
265 ಎಸ್‌ಸಿ ರಾಣಿ § § 5.05 ಮೂರ್ಣಗೊಂಗಿದೆ 
ಸ್‌ಸಿಷಿ ನ ಠಿ, 
NE ಮಾ ವಮಿಮವಲ: 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- ಹಾಸನ ಠಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಗುಡ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಕೂಪ್ತಲ: ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಪಿ ಉಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ terincad 
266 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ [ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಿ.(16982) 3 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಹಾಸನ ಈ ಅಗಲಹಳ್ಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಗಾಲೋನೀಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ' ಚರಂಡಿ WEEE SiG $46 Ss 
ಎಸ್‌ಸಿಫಿ ನಿರ್ಮೂಂ(75937) if 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಯಾಸನ ತಾ: ಕಡದರವಪಳ್ಳಿ ಜನತಾಕಾಲೋನಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾ3 ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು A 
K ಸ್ರಿ J ೨ - > ಹೆಟ್‌.ಹೆಗೋಟಿಸಾಲ್‌ 7.07 ಪಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿನೆ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಂಕ್ತಿಣನ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
5054-04-337--0-01-422-ವಿಕೇಸ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ |ಯ್ಸಾಳೀಡ್‌-07 ( 7574 ) ಹಾಸನ ಶಾಂತಿಗ್ರಾರು ಹೋಬಳಿ ಬಸ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ Suis 
269 ಎಸ್‌ಸಿಫಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ iin 


ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


[ರಿದ 


ಕಾಮಗಾಗಿಯ ಹೆಸರು ಪ:ತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಸ್ಯ 


ಹಾಸನ ತಾ: ಶುಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಕಾರೆಕೆರೆಳುವಲು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹಾಸನ ತಾ; ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಾಲದೆನಳ್ಳಿ ಪರಿತಿಷ್ಣ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ “| 1000 | 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾಸನ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ಹಾಸನ ಈ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ವೇದುಪತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 

೩72 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಂಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
2% ಹಾಸಿನ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮುತ್ತತ್ತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಚಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ 

5 ಸ್‌ಸಿಪಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಹಾಸನ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ಹಾಸನ ಈ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕೋರಪಂಗಲಬಾರೆ ಪರಿಪಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 

274 £ ಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ' ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹಾಸನ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ಹಾಸನ ಶಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 

275 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
58 ಹಾಸನ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಉದ್ಧೂರಹಳ್ಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 

ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
) ಹಾಸನ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜಸೆ- |ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ಧ ಹೋಬಳಿ ಮೆಳಗೋಡು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಂತಿ ಕುಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 

27 ಏಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹಾಸನ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹರಿಹರಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 

276 lic ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಹವವಮವಾಜಮವಾಬೂವನಿಿಮವೂ ಮಿಮಿ 

ಹಸನ 5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 

279 * ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಂಫೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ತಿರುಪತಿಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 

ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 

0504370 0-22 ಘಟಕ ಮೋನ 
ಐಸ್‌ಸಿಪಿ 

5054-04-347-0-01-422-ವಠೇಜ ಘಟಕ ಯೋಜನ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


[ಹಾಸನ ತಾ: ಎತ್ತಿನಕಟ್ಟೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ(15594) 


ಹಾಸನ ಶಾ: ಕೇಜೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಉಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮುಣ(75564) 


ಹಾಸನ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಗುಡ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಮುತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾ8.(75938) 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 


286 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಹಾಸನ ತಾ: ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನೀಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ(75923) 


[ಹಾಸನ ತಾ; ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಅಂಬುಗ ಪಂಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಸುತ್ತು 
ಕಾಂಕೀಟ್‌ ಚರಲಡಿ ನಿರ್ಮಾಃಂ,(76986) 


2017-18 ಪೇ 


ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ಬಿವರವಾಗಿ 
ಅಂದಾಟು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆಬಾರರ ಹೆಸರು pl ಮ ್ಥ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನೀಡುವುದು 
ಅನುಜಾನ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
| 1000 | 00 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
'ಜಿ.ಕೆಡಬಿಕುಮಾರ್‌ 


ಪೆಗಶಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


10.00 


ಬ A 
Sli ok ್‌ 


ಸುದೀಪ್‌ ಕಲಿಖೀರ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಶಂಕರನಾಯ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
8.00 ಹೆಚ್‌.ಡ.ಶಿವಣ್ಲಿ 7.37 ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕ್ರಸಂ ವಿಭಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇನ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
287 | ಹಾಸನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-01-422-ವಶೇನ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
ks 
286 | ಹಾಸನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
| ಮಿ 
ವಾ್‌ | 00 N-0-01-422-ವನೇಷ ಘಟ ಯೋಜನೆ” 
289 ಇ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
ಶಾಸನ | ೦0 -0-0-4೦2-ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಣನೆ- 
290 ಇ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
ಹಾಸನ | ೦5-04-337-0-01-422-ವಶೇನ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
291 ai ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
ಹಾಸನ | 0-0-01-422-ವರೇವ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
292 ಈ ಎಸ್‌ಸಿಖಿ 
S004-3N7-0-01-422- Od PLರ ಯೋಜನ 
293 ನ Sa 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
tN | 5054-04-337-0-01-422-ವಿರೇಸ ಘಟಕ ಯೋಜನ 
294 ಸನ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-01-422-ರೇಸ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
295 ಹಾಸನ ಚ 
ಎಸ್‌ಸಿ 
WE $054-04-337-0-01-422-ಎಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
296 | ಹಾಸನ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
054-04 337-0-01-422-ವಶೇಲ ಘಟಕ ಯೋಜನ 
6 ಹಾಸನ 5 0 ಗತೇಷು ಯೋಚನೆ: 
ಎಸ್‌ಸಿಫಿ 
ಸಾಸನ | ೦404337-0-01-422-ಎಶೇಸ ಘಟಕ ಯೋಲನೆ- 
298 Ki ಎಸ್‌ಸಿಹಿ 
(gs ಘಾನ | N00 A2-ವರೇಡ ಘಟಕ ಹೊನ 
299 ಫ್‌ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
034-04-347-0-01-422-Aರd PHS Mn 
300 ಹಾಸನ : 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
Wy 5054-01-37-0-0-22- od FUಕ ಯೋನ 
30! ಎಸ್‌ಸಿಕಿ 
ಮ 5054-03-337-0-01-422- ವರೇ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
302 ಗಳ್‌ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-01-122-ವಶೇನ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
303 


ಎಸ್‌ಸಿಟಿ 


0 2007-18 ಕೇ 
ರಿಯ ಚೆಸರು ಸುಟ್ಟು ೫ಂಡಂಟ್‌ ಇಂಟ a A M ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಪ್ಟುತ ಹಂತವಳ್ಳು ವಿವರ! 
§ y is ಬಿಡುಗಡ್‌ಯಾಜ ನೀಯವುದು 
ಮ ಮಾ ಅನುಟಾನ re A: 
ಪಾಸಿನ ತಾ: ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಬೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಪಬಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ uy a 
[ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರೆಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ (76984) 9.00 8.14 ನನಾದ 
ಹಾಸನ ಕಾ: ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ರಾಂತಿಪುರ ಪರಿದಿಪ್ಪ ಜಹಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
್ಯ್ಞ 3: ಪಿವಾಚ್ರಣಾಯ್ಸೇಲ ಪಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿೆ 
[ಉಂಸೀಟ" ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(15673) 9.64 ಸರಾ ನ್‌ 9.16 as 
LL. SOS REE —! 
ಹಾಸನ ಠಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳ ಚಾಮರಾಜಪುರ ಪರಿರಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು k ಘಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿವರ್ಕಾಣ(76987) 'ಮಟ್ಟಿರಾಯ 5.30 ಪುಸಸೇಗೊಳಡಿದೆ 
ಸ PES. RES ಹ Re 
ಹಾಸನ ತಾಃ ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಚೆಟ್ಟನಹಳ್ಳ ಪರಿಶಿಸ್ಸ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
p ಮ ವ 5 .ಟಿ.ಶ್ರೀನಿಬಾಸ್‌ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿಯೆ 
ಕುಂಸೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(76989) 6.00 ಎನ್‌.ಟಿ.್ರೀ 5.59 
¥ ರ ನ ಹೋ. ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಜ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಬವಾಗಬೇಕು 
ನಿರ್ಮಾಂ.(76855 
ಹಾಸನ ಸಾ ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋ, ಅಂಕಪುರ ಗಾಂ ಮಾರನಾಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಜ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ Gui 
ನಿರ್ಮೂಣ.(76862) 7.56 ಗೊಂದಿ; 
ಹಾಸನ ತಾ ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋ. ಸತ್ತಿಗರಹಳ್ಳಿ ಪ.ಚಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, (75777) 600 ಸಬಹಶ್‌ ನ್‌ ಟರ್‌ 479 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಹಾಸನ ತಾ॥ ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋ. ಸಿಗೂರು ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(75763) 'ಪ್ರಸಸ್ಳಎಂಸೆ 5.10 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಹಾಸ್‌ ತಾ॥ ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋ. ದುಂಡೂನಾಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಹಳೇ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಕ್ರೀ ಸ್ತ್ರ ರುಳಿಟೋಹಸ್‌ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ನಿಮ್ಮಾಣಂ.(76983) 8.00 ಮುರುಳಿ: 
ETT TOIT ನನನಮ ನಗರ್ಕಇನ್ಗಾವಷ್ಯನವರ್‌ ಪಸ ಬಃ y § Wi ್‌ರ್‌ಾ್ಸ್‌ 
ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಹಳವಯ್ಯ ರವರ ಮನೆ ಪರೆಗೆ ಸ.ಸ ರಸ್ತೆ ಚರಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 6.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನ ಆರ್‌.ಚ.ಕುಮಾರ್ಳಾಮಿ | ಕ | 
ನನವ ನ್‌ ರನ್ನ'ನ ಸ್ಗಾಯ್ಯನನರ ಪಾನದ ೪ 13.89 
[ಶಲಕರಯ್ಯನವರ ಮುನೆವರೆಗೆ ಸ.ಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ETT ES ಸೊಪ ನಸ ಆಗ್ನಾಂವಾಡ ಎಔ - § 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 12.00 ಜೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹಾಳನಪರ ಕಾರ್ಪ್‌ ದಾ್‌ಗಾಡನನ್‌ ನನನಮ ನನ ಪ್ರರರಂದ ಕಾಣ ಕ 
ನೆಯ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿಷ್ಕೆಸೂರು ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ಚಲುಡಯ್ಯ ರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 6.00 ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ 23.86 'ಪೂರ್ಣಸುಖಡಿದೆ 
ರಂಡಿ ಸಾ ಹವ 
RE ನಾ ಮಾರನ ಕ್ಗನರ್ಷಾನ 
f 10.00 ಮೂಂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
RIE TN ಹನಾನಹಾಪಕ ಪರಹರಗನಾದ. ಪರರ | 
ಸಲ್ಪಕ್ಕಯ್ಸ ನಪರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಮರಿಯಯ್ಯನ ಸ್ವಾ. ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 15.00 ಹಾಟ 
ನರಂ ಮಾ h} ಮ ಮ ಮ ಮ ಮಾ 
ಹೊಳೆನರೋಪುರ ತನ್ಗೂಪ ಸಮಾರು ಪುರ ಸರ್ಗ ತಾರಾ ಸಮಾರ್‌ಕನಕಪನೆಹನ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಶಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 6.00 ಆಲ್‌ ಜೆ.ಹುಖಾರನಣ್ಯಯಿ 26.60 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹಾರರ್‌ ರನ ಉದ್ಗಾರ ಹೊಸಹ್‌ಸರಶಷ ತಾರ ಕಾಟೋನಿಯಕ್ಲ 7. ರ ನಪ್ರ ಕ್‌, cj 
ಚರಂ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹೂರ್ಣಗೊೋಡಿದೆ 


{ 


- WN 
BRE ಕಾಮಗಾರಿಯ B 5 ಓಡೆಯ್‌ sos) cas: | rik ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತಟನ್ನು ಬನರನಾಗಿ 
Ee U ks € ಸಿೆದಾಲರ ಹೆಸರು Ki 
ಃ ನ isi ks ಈ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನೀಡುವುದು 
ಅನುದಾನ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಹಾನಿನಮಾರನಹ್ಸ್‌ ಪರಿಸ್ಥತಿ ಇರೊನಂಶಲ್ಲ'ಇಡರಯ್ಮ'ಸವ 


ಅ ca 
ಇ ೫ 
9] 
pt 
wu 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ [ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ಮ ಚರಂಡಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 75942 8.00 ಕೆಎಸ್‌.ಶೇಬರ್‌ 6.22 ಪೂರ್ಣಗೆನಿಂಡಿಡಿ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ಸ9ನರಸೀಪುರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿ. ಗುಲಗಂಜಿ ಹ್‌ 'ಪರ5ಷ್ಟ ಪಾತ ಕಾಲಾನೇಶಳ್ನ'ಸವಷಾಯ್ಯರವರ "ಮಯ 
305 | ಹಾಸನ SAE [ಹತ್ತಿರದಿಂದ ವೈರಮುದಿ ಶೇಖರ ರಣರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸ.ಸ ರಸ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 75910 6.00 6.71 ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ. 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಹೊಳನರಸೀಪುರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಮಹೆದೇಶ್ವರ ತೇಜೂರು ಕಾಲೊನಿ" ಡೇಜೂಕು`ದಾಖಿಶೆ`ಯತ್‌ಸಸ7ಕಸ್ತೆ 
ಚರಂಡಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.75912 


ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 75917 


|0| es | 


ನಳನರಸಾಪಾರ ಪರ್ಗೂಪ ಸರ ರನ ಧನ ಪ್ರ್‌ರ ಹಾಗಾ ಪರನಗದ್ದ ಇವನ ಸ್ಥನ 
11.00 ಸುಜಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 9.78 


ಹೊಳಿನರಸೀಪುರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. 'ಸೋಮನಹ್ಸ್‌ ಕೊಪ್ಪ `ನಷ್ಕಾ ತನ್‌ ಕಸಮಂದ ಪರ ಕಷ್ಠನನಾಂಗದ | 100 | 


ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾವಯ್ಮನವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ.೩ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಸ.ಟಿ.ಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 76040 


ಜಾಸಟಿ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಖ್ಯಾಕೀಜ್‌-॥ (74657) (ಅ)ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 
309 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ರೂ 8.00 ಲಕ್ಷ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನ (ಈರಕರಗಾಡು ತಲ್ದಾನ ಮಾರನ ನನರ ಗರ್ಗ ಾನಾನಗ ನರ್‌ 
310 ಹಾಸನ 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ರೂ 19.00 ಲಸ್ಸಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಖಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಐಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಇ)ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ನ್ಫಾಳು ಪೆರಿಶಿನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಇಾಲೋನಿಗೆಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸ 
ನ್ಹಾನ'ಹನ್ಸ್‌ ಗಾವ ಪರಸಷ್ಯೆ ಕರ್‌ 


ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ರೂ 22.90 ಲಕ್ಷ 87.90 'ಆರ್‌.ಟಿ.ವೆಂಕಟೀಗೌಡ 66.57 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


(ಈ)ತರಕೆಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸವಾಪಣ ಗ್ರಾಮದ ಸರ ಸ್ಸ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 


ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ರೂ 13,00 ಲಕ್ಷ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


| | 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |(ಉ) ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು (ಯೋಡಿವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಕಾಪಲ್‌) ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿರಿಪ್ಯ ಜಾತಿ ಪರಗದಿದೆ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ರೂ 25.00 ಲಕ್ಷ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-2 (75707) (ಅ)ಅರಕಲಗೂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬ್ಬಳಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಛ ಜಾತಿ ಸಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮುತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ರೂ 31.50 ಲಕ್ಷ _} 
A 5054-04-337-0-01-422-Oಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನ- (ಕರರನಗಾಡ್‌'ಪರ್ಗನ ಕರಾಂಪರ ಗ್ರಡರ ಪಗಷ್ಠ ನಾ ನರಾ ನ್‌ ವತ್ತ § 
315 | ಹಾಸನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ [ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ರೂ 31.00 ಲಕ್ಷ 81.50 | ಪಾಲ್‌ ತಿಮ್ದೇಗೌಡ ಪ್ರಗೆಕಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹಾಸನ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |(ಇ) ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಲರಿಷ್ಠ ಜಂಶಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು | ಫುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
318 A ಎಸ್‌ಸಿಪಿ [ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ರೂ 19.00 ಲಕ್ಷ 3 
p Rh ಪ್ಯಾಕ್‌ [1 [OKT SES ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಡ್ಗರಕೊಪ್ಪಲು 
೫17 | ಹಾಸನ | 4 I-0-01-22-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- | ರ್ಯದೇವರಕೊಪ್ಪಲು) ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ Pe 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ [ಕಾಮಗಾರಿ -ರೂ 23.00 ಲಕ್ಷ 
ಹಾಸನ | 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [(ಆ)ಆರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಲಪಷ್ಯ ಜಾತಿ ಕಾಮನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 65.00 Ke ಭವನದ 
418 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ [ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ರೂ 13.50 ಲಕ್ಷ ಸಸಾರ 64:93 
ಹಾಸನ 5054-04-33 -422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |(ಇ) ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಂಡಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ | PE 
319 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ [ಮುತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ರೂ 28.50 ಲಕ್ಷ | 
ಹಾಸನ | 04-04-337-0-01-22-ವಶೇನ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ [ಪಾಯ (75700 ಸಕಲೇರಸುರ ಕಾಣ ಉದಾವರ ಗ್ರಾಪಂ ವಾಜೇಪಳ್ಳಿ ಪಜಾತಿ FE 
ಸಿರಿ 3 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 8.00 


ಲೆಕ್ಕ ರಿರ್ಷಿಕೆ 


-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 


ಎಸ್‌ಸಿಹಿ 


5054-04-337-0-01-422-2ಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 


ಎಸ್‌ಸಿಷಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 


ಎಸ್‌ಸಿಷಿ 


ಎಸ್‌ಸಿಷಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶಣಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 


ಎಸ್‌ಸಿಷಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 1 


ಎಸ್‌ಸಿಹಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-2 


5054-04-337-0-01-422-5 


5054-04-337-0-01-422-5ಶೇಷ 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಮಿಮಿ ವಭಾಮಿಯವ ವಟಾ ಖವೂೂದಿೂಿಮಿವವವವಬಿದವರನಯಿ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 


ಕ ಯೋಜನೆ: 


ಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 


5054-04-337-0-01-422-ವಶೇಣ ಘಟಕ ಯೂದನ 


ವಿಸ್‌ಸಿಪಿ 


034-04-337-0-01-422-ವಕೀ ಘಟಕ ಯೂನಿ 


ಎಸ್‌ಸಿ 


SAO NT0-01-A22 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ. 


ಎಸ್‌ಸಿಫಿ 
ಥ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


6 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಸ್ತು ಇಂಡೆೊಟ್‌ ಸಂಟ್ಯೆ 


ಕಂಮಗಾರಿಂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಂತವನ್ಳು ವಿವರವಾಗಿ 


ಸಕಲೇಶಘುರ ತಂ ಬಿರಜಹಳ್ಳಿ 


ಗ್ರಾಪಂ ಕೆಳೆಗಳಲೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -02 ( 75126 ) ಸಕಲೇಗಯರ ತಾ॥ ಮುಳಲಿ ಗ್ರಾಪರಿ ಪಾಟಿಗದ್ದೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ 
[ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಬಾಳು ಗ್ರಾಪಂ ಜಿ ಸಿ ನಗರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಜ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಪ್ರಾಕೇಟ್‌ -03 ( 75727 ) ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಃ ಕುನಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಬಂದಿಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ 


ಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


'ತಲೂರು ತಾ॥ ಮಲ್ಲಾಬುರ ಗ್ರಾಪಂ ಮಲ್ಲಾಸುರ ಪುಜಾರಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


[್ಯಾಕೆ೫ತ್‌ -04 ( 75464 ) ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಬೆಂಗದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಗೊಸಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ 
ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಚಂಗಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಹೆರೂರು ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಚಂಗಡಿಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಪಂ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಸಶಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
ES ESE ಮಾ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- ಪ್ಸಾಕಿಯ್‌-05 ( 75466 ) ಸಕೆಲೇಶಮರ ಈ ಬ್ಯಾಕರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಶಾಂತಜಾರ ಪ.ಜಾತಿ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹೊಳೆಹರ್ಲಲಿ ಗ್ರಾಪಂ ಮರ್ಕಳ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


[ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -06 ( 75467 ) ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಯಸಲೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಹುಲುಗಳಲೆ ಪ.ಚಾತಿ 


ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಸಕಲೇಶಸಂರ ತಾ ಉಚ್ಚಂಗಿ ಗ್ರಾಪಂ ಚಿಕ್ಕಂದೂರು ಪ.ಜಾತಿ ಕಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಕುರಬತ್ತೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಈಲಪುರ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಪ್ಷಾಕೇಜ್‌ -07 ( 75899 ) ಸಳಲೇರುರುರೆ ತಂ ಕ್ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಸಂ ಅಗಲಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹಾನುಬಾಳು ಗ್ರಾಪಂ ಮಕ್ಕಿಹೆಳಿ ಪ.ಜನತಿ ಉಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾ: 


ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಬವಾಗಜೇಕು 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತು ಹೆಬಸಾಲೆ ಗ್ರಾಪಂ ನೆಚಸಳ್ಳಿ ಪ.ಡಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಲ SR, 


7 ಸ 2017-18 ನ್‌ 
K © sy (ಡಿ pd ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ 
ಕ್ರಸಂ ವಿಭಾಗ ಲ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆಬಾರರ Rus ನೀಡುವದು | 
ಅನುದಾನ 
5 ಹಾಸನ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- ಪ್ಯಾಕ್‌ -08 ( 75856 ) ಸಕಲೇಶಪುರ ತಂ॥ ದೆವಲದಕೆರೆ ಗ್ರಾಪಂ ಕೊಗರವಳ್ಳಿ ಸಜಾತಿ 40.06 ನಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
SSE ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಮಹೇರ್‌ ಎ 
5054-04-337-0-01-422-2 ಕ ಸೆ- ಸು 
ಹಾಸನ ಹ \ ಸ್‌ ಘಟ ಸಕಲೇಶಪುರ ಶಾ ಹಾನುಬಾಳು ಗ್ರಾಪಂ ಅಗನಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 15.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-09 ( 75778 ) ಆಲೂರು ತ॥ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಪಂ ಬೆಂಬಳೂರು ಪ.ಜಾತಿ 
ವಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 8.00 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇ 3 = 
Wo - Fg ಫಳಕ ಟನೆ ಆಲೂರು ಈ॥ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಪಂ ಹಳೆಹಂಜಳಿಗೆ ಹಳೇ ಪ.ಚಾತಿ ಕಾಲೊನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 6.00 
ಪಿ 
ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ರಮೇರ್‌ 24.57 
$404 A -ದಿಶೇಃ ತಿ ಫೆ 
RE ಯನ ಘಲ್‌ ಆಲೂರು ಶಾ॥ ಕರಗೋದು ಗ್ರಾಪಂ ಭರತ್ತೂರು ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 8.00 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- KN Wa 
0 bey ಎಘಟಕ ನೆ [ಆಲೂರು ತಾ। ಕಾರಗೋಡು ಗ್ರಾಪಂ ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 6.00 
ಹಿ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-10 ( 7579 ) ಆಲೂರು ತಾ॥ ಪಾಳ್ಳ ಗ್ರಾಪಂ ಹೆದ್ದುರ್ಗ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ: 800 We ತಿ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. * | 
$054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಇ 
0540 2 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ (ಸ್ತಾನ ಆಲೂರು ತಾಃ ಪಾಳ ಗ್ರಾಪಂ ಮುಡಲಕೊಪ್ಪಲ; ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 6.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ೫ 4 i ಎಸ್‌.ಜೆಚ್‌.ಪಲನ 
ರಾ - Kin 25.81 
54-.04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಸ 
0 2 ಕೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜ 'ತಲೂರು ತಾ॥ ಹುಣಸುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹಂತನಮನೆ ಪ.ಚಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 6.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಎಸ್‌ಸಿಖಿ ೪ ಸ್ತಿ ; 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೆ ಸೋಜನಿ- 
NO ಬ: ಕಪ ಆಲೂರು ತಂ॥ ಮಡಗಲು ಗ್ರಾಪಂ ಜಿ.ಬೆಳ್ಳೂರು ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 600 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸೌ ಸೆ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 'ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-॥1 ( 75792 ) ಅಲೂರು ತಾ॥ ಮಡಗಲು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಾರ್ಜುವಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ [ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
5054-04-337-0-01-422-en ಘud Aen Ki R 
349 ಹಾಸನ Sad 4 ನ ಆಲೂರು ತಾಃ ಹುಣಿಸುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ತೊರಗರವಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 15.00 2172 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಟಿಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
4-04-337-0-01-422-4 i 5, 
350 ಹಾಸನ 4 is ಗ್‌ ಘನಕ ಯೋಜನೆ [ಆಲೂರು ತಾಃ ದಿ.ಕಣಗಾಲು ಗ್ರಾಪಂ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಪ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 6.00 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹಲಸುಲಿಗೆ ಗ್ರಾಪಂ ಓಸೂರು (ಎಸ್ಟೇಟ್‌) ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
“ 3 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
351 | ಹಾಸನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನಿರಾಣ, 75690 8.00 ಅಚ್ಞಡ್ಣಗೌಡ 7.62 
ಫಾಸನೆ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ। ವಣಗೂರು ಗ್ರಾಪಂ ವಣಗೂರು'ಜನಶಾ ಕಲೋನಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 800 ಸಆರ್‌.ಪ್ರದೀಪ್‌ 6.19 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 75968 
5054-04-337-0-01-422-. [acs p ಸಸರ ಪ ype ್ಷ 
Ge ಹಾಸನ 05. 37-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- |ಸಕಲೆಃಶಪುರ ತಾ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಪಂ ನಂದಿಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 12.00 ಹೆಚೆಸರಥು “08 ei 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 76703 | 
S054-04-337-0-01-422-d Fud ಯೋನಿ ಡ್‌ ಕಲೀಮ್‌ 
354 | ಹಾಸನ 564 ಗ Ens bk ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಪಂ ಸಿಂಧೂವಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 75766 isc ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಿಪಿ ಅಹಮದ್‌ 


\Os 


2017-18 


4 K) p ೫ 5kE ಸೇ » ಮೊತ್ತ | ಗುತಿಣೆದಾರರ ಡೆನರು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಶ ಹಂತನನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ 
ಕ್ರಸಂ ವಿಭಾಗ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಸಿಕೆ ಕುಮಗಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಯನು ಇಂಗಿ (೧ಕ್ಕೆ binds ಸೀಡುವ್ರದ 
ಸಾ — _ 8 _ ಲನುರಾರ | 
5054-04-337-0-01-422- ೫: 'ಟಕ ₹ಜನೆ- 
355 ಹಾಸನ ಸ 0 ಮ ಪ.ಫಘಟಳಿಗಯೊಸ [ಆಲೂರು ತಂ॥ ಶುಳುರು ಗ್ರಾಪಂ ಸಿ ಹೊಸಬಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ,75775 8.00 ದರ್ಶನ್‌ ಕೆ.ಎ 6.58 ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿಿ 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ is 
5054-04-337-0-01-422-2ಕೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನ | - ; Cs 
356 | ಹಾಸನ es ನ್‌ [ರಲೇಶಯುರ ತಂ॥ ಹೆತ್ತೂರು ಗ್ರಾಶಂ ಹೆತ್ತೂರು ಪ.ಡಾತಿ ಕಾೋಧಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 75452 8.00 ಪಟಟ್ಟಣ್ಲಬಿ 'ಹೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
S4-04-337-0-01-422.- ಶೇ 3 ಜನ ನ್‌ aE ಸು ನ RES ek y 
957 | mas | SO5404-387-0-01 ಸ ಘಟಕ ಯೋಜಸೆ- ಧರ! ನೋಸೂರು: ಗ್ರಾಪಂ ಕಲಿ: ಹಡತ ಕಾರಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.75458 10.00 ಕಟ್ಟ 9.70 ಜೂರ್ಜಗೆೊಂಡಿವೆ | 
ಖ 
-422-ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ f ANS ] 
358 ಹಾಸನ ದ ಖಕ ಷ ಘಟ ಜನೆ ಸಕಲೇಶೆಖುರ ತಾ॥ ಬ್ಯಾಕವಲಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಕುಣಿಗಾಲ್‌ “ ಪ.ಜಂತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 75450 9.09 ಹುಟ್ಟಿನ್ನಾಮಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿಟೆ 
ಎಸ್‌ಸಿಖಿ 
5054-04-337-0-01-422- Os ರ ಜನಿ KER 
359 ಹಾಸನ i 4 ಮ ಘಾಟ ತೋಡಿನ ಸಶಲೀರೆಮುರ ತಂ॥ ಬ್ಯಾಕವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ನಡ್ಗಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾಫ: ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.75958 10.00 ಬೆಂಕರನಾಯ್ದ 9.75 ಮೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ | 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಸ ಘಟಕ ಯೋಧನ ತು ಭನ್ನ Wi 
360 ಹಾಸನ ೩4 EA ps ಶೇಷ ಘಟಕ ರ [ನಕಲೇಶೆಹುರ ತಾಗ ಯಸಲೂದು ಗ್ರಾಪಂ ಬುಳಿಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಉಲೋಧಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 76691 18.00 [ಜಲ್‌ ಪವನಕುಮಾಲ್‌ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಿಪಿ ( 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಜ P Be ಹು ಹಿ — ನಾ id 
361 ಹಾಸನ Dee ಮ ಘಟಕ ಯೋಜ ಸಕಲೇಶಖುರ ತಾ॥ ಬ್ಯಾಕರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ನಿಡಿಗರೆ ಪ.ಜಾಶಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.75460 10.00 ಕೆ.ಬಿ.ದರ್ಮರಾಜ್‌ ಯೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ [ಸಕಲರ ಪಾ ಬೆಳಗೋಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹೊಸೆಖೇಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಲಕೀಟ್‌ ರಸೆ -} 
ಸಸ; ಆ ಆರ್‌. ೋರ್ಣೀಗೊೊಂಡಿದೆ 
| 362 ಹಾಸನ STs ನಿರ್ಮಾಣ .78583 15.00 'ಜ.ಅರ್‌.ದಿಸೇಖ್‌ 14 56 ರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Gk ಹಾಸನಿ 4-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಬಳೆಗೋಡು ಗ್ರಾಪಂ ಕೂಡನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನೂ ಸುಂಡದೆ.ಆಟಕಿಮ.ಐಟ್ಲ:ನತ 
i ಎಸ್‌ಸಿಪಿ [ನಿರ್ವಾಂ.76237 
484 ಹಾಸನ 5054-04-337-0-01-422-ವಿರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ [ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಃ ಶುನಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಕಿರುಶುಣಸೆ ಪ.ಣಾಪಿ ಕಾರ್ಲೊನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 10.00 i ies 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 762% , ನ್ನಾಮಿ 
ಹಾಸನ | 054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಡ ಘಟಕ ಯೋಜನ [ಸಕೀಶವರ ತಸ ಹನಗನನ್ನಾ ಗ್ರಾವಂ ಮನವು ನಾನ ಎವಾ ಎವ ಚೆ Nii PE 
365 ಹಾಸನ ಎಸ್‌ಸಿ 16265 i 9.09 A 
ನಷ 0-3-0 ಇ a TE FE TE ee ಬಿುದು 
sha ಹಾಸನ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಜ ಘಟಕ 'ಯೋಜನೆ ಸಕಲೇಶಸುರ ತಾ॥ ಅನೆಮುಹಲ್‌ ಗ್ರಾಪಂ ಅನೆಮಹಲ್‌ ಸ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ 600 Caddecni Cinta 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 76392 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- [ಅಲೂರು ಶಾ ಮಲ್ಲಾರ ಗ್ರಾಪಂ ಕಾಗನಣರು ಹೊಸದಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಸು; ರ ಜ್‌ w ವ - " ನೇಣ್‌ ರ೯ಗೊಂಗಿಃ 
367 ಹಾಸನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 75774 3.00 ಜಲ್‌ ಖ್‌ ವ 
5054-04-337-0-01-422-ರೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಮ iy ag ಪ್ರದೀಪ್‌ K 
368 L ಹಾಸನ od ಆಲೂರು ತಾ॥ ಬೈರಾಪು ಗ್ರಾಪಂ ನೇರಲಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.75772 6.00 ENE ಪಾಗಂಡಿದೆ 
* 05404-001422 Oe Ww 
ಹಾಸನ ಪ್ರದೀಪ್‌ .ಎಸ್‌ ಪೂಗೊಂಡಿಟಿ 
369 _ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಪಿ 
501-04337002 ಸಕಲೇಸಮರ ಪ ಈ ಗ 
ಸನ ೫ ಹೊರಸು 
370 | ಹಾಸನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಹವ: 
$054-04337- 0-022 ಪ್ಯಾಣೀ್‌-13 (IT ಬೇಲೂ [ 
371 | ಹಾಸನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 


383 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-01-422-ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
373 | ಹಾಸನ ಈ hi 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-01-422-ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
374 | ಹಾಸನ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
ಹಾಸನ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
375 . ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
376 | ಹಾಸನ ಸಸಿ 
fa ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
ke ಸನ | 5054-04-337-0-01-422-Aಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
377 ಗ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-01-422-ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
ಹಾಸ 
378 ನೆ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
ಹಾಸವ | ೦54-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
379 * ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
ಹಾಸನ | 04-337-0-01-422-ಎಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜಸೆ- 
30 ಖು ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-0)-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನ 
ಹಾಸ 
381 ಈ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
ಸನ | 0-04-381-0-01-22-ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
382 ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ವಸ್‌ಸಿಪಿ 

5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 

5054-04-337-0-01-422-ವಿಠಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಖಸ್‌ಸಿಪಿ 


J 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಹಿ 


[© 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮಃ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಿನ 


2007-18 ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭ್ರಸ್ತುಪ ಯಂಶನನ್ನು ವಿವರಣಾಗಿ 


ಸೀಡುವುದು 


ಮರ ತಾಗದ ಪಹಸಾಕಾನಸಕ್ಸ ನಂದ ರಡ ಪತ್ತ್‌ ನರಾ: 
10.00 ಬಿ.ಡಿ. ರಮೇಶ್‌ 22.82 
ತಾಗ ಕನ್ನಹ್‌ ನನಾ ಕನನಿಡ ಾಂ್ರಡ ಪಕಾರ ಮುತ್ತ'ಕ್ತನನರ್ನನ 
10.00 
ಲಿರು 'ತಾ// ಮೆ ಪ.ಜಾ /ಕಾಲೋನಿಯೆಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ಞೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ಮೆಜ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 73625 | 
ಡಿಎಪ್ಪಕಾರ್‌ 9.03 'ಭೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮೂರ್‌ ತಾಗ ಸನಾನಪಳ್ಳಪಹಸಾಲೊೋನಯನ್ತ ಸಂರ ಇರಾದ' ಪತ್ತ ನರ್ಷಾಣ್‌OR 
ಪ್ರೆಗೆಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಇಲೂರೆ"ಈ/ ನೆಂಜಾನುರೆ ಪೆ.ಜಾ.ಕಾಶೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚೆರೆಂದಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ. 
9.41 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಟಿತಿಮ ಬಲ್ಗು ಖುಬಕಿಸಿದೆ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ತರಗಳಲೆ ಮತ್ತು ಸಂತೆಮರೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 


ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಸೂರಿಗೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 7771 | 
[ಬೆಳಗುಂಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪನ್ನಸಮುದ್ರ ಮೇಲ್ಫಾಗದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಘಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ78948 
ಕಲ್ಲುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕರಡಿಹಳ್ಳಿ ಭೋದಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 20.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಹಿರಂಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 20.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಅಗ್ಗುಂದ ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 20.00 ನೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಡಿ.ಎಂ.ಕುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಡಿ.ಎಂ.ಸುರ್ಕೆ ಪ.ಜಾಪಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ] 20,00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗಗುಂಡ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 20.00 ೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ] 
ಯರೇಹಳ್ಳಿ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾ. 10.00 ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚಿಕ್ಕೂರು ತಾಂಡ್ಯ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ರೋಜ್‌ ಸಿ.ಸಿ ಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 20.00 ಪ್ರುರಂಬಿಸಬೇಕು 
[ಪಾನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕುದುರುಗುಂಡಿ ಗತ್ತಮದ ಪರಿಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಏಗತಿಯಲಿದೆ ] 
[ನಿರ್ಮಾಣ 80202 6.00: | ಪಣ್‌ ಹಿಸಿಳಟಿಡ್‌ ಪ್ರತಿ 


ಲೆಳ್ಳ ಶಿರ್ಷಿಕೆ 


5054-01-337-0-01-422-ವರೇನ ಘಟಕ ಯೋಜನ 
ಎಸ್‌ಸಿಷಿ 


3053-04 380-01-422-Aded Fu nen 


AOI OMANI FUN nen 
ಏಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಐಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಖಸ್‌ಸಿಪಿ 


2017-18 ಸೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೌಂಯಾಬ' 
ಅನುದಾನ 


{Te 
ಕಾಮಗಾದಿಯ ಹೆಸರು 'ವಶ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಹಾಸನ ತಣ: ದುದ್ಜ ಹೋಬಳಿ ಮಹಾದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗಮಣ ಪರಿಪಿಷ್ಟ ಜಾಡಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 80224 


'ಹಾಸಸ ಈ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮುತ್ತತ್ತಿ 


್ರಿ 


ಗ್ರಮುದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾಸನ ಈ; ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹಂಗರಹಲ್ಳಿ ಗಮದ ಪಶಿಷ್ಠ ಸಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
8027} 


ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಬವಾಗಿಬೇಕು 


2ನೇಕರೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆದಿದ್ದು ಟೆಂಡಲ್‌ 


ಸ 


ಮ ಹೋಬಳಿ ಹಲಸಿನಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರದುದ ಸರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ, ರಸ್ತೆ 
1 Ke ನ 


ಹೋಬಳಿ ಚಿಗಳ್ಳಿ ಗಸ್ತಮದ ಪಂಪಿಷ್ಣ ಜಾತಿ ಉಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ki 5.00 


70735 


5054- 


-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜ; 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


: ಕಾ: ದುದ್ಜ ಹೋಬಳಿ ಜೆ.ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ತಮದ ಸರಿಶಿಿ ಜಾತಿ ಉಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422- Odes 
ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 


ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ- 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನ- 


S054-04337-0-01-422- Ode ಘರ ಯೋಜನ 


ತೆಥೆಯಬೇ। 


2ನೇಕರೆ ಚೆಂಡರ್‌ ಕರೆದಿದ್ದು ಟೆಂಡರ” 


ಕೆಲಸ ಪ್ರರಂಬವಾಗಬೇಕು 


” ಚೆಂಡಣ' 


ಥಾಸನ ಈ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕೋರವಂಗಲಕಾನಲು ಗಮದ ಪರಿಶಿಷ್ನ ಪಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ನಿಮ 


ಹಾಸನ ಕಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕಬ್ಬಳಿ ಗ್ರ್‌ಮದ ಪಶಿಪ್ಪ ಸಾಪಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾಸನ ಶಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ತಿರುಪತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ಸಮದ ಪಂರಿಷ್ಟ ಜಾಪಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


[ಹಾಸನ ಘಾ: ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಾಲದಹಳ್ಳಿ ಗಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಣ 


ಟಿಂಡಟ್‌ ಕಡೆಯೇಕು 
| ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಬೇಕು ] 
* ಟೆಂಡರ ಕರೆಯಬೇಕು 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ, ಡಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ತಿಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಸುದ ಪರಿಪಿಷ್ಛ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಜೆನ್ನಣಿಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಟಳ ಲಕ್ಷೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ್‌ಲನಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. 
[ರಸ್ಸೆ ನಿಷರ್ಕಾಣ 


[ಹೊಳನರಸೀಪುರ ಹಾಲ್ಲೂಕು. ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೆಲಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಸಿ. ಲಸ್ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹೊಳ'ನರಸೀಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕಸಹಾ ಹೋಟಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ 


)ಮದ ಪರಿಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. 


ಎಸ್‌ಗಿಪಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
3054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಜ ಘಟಕ ಯೊ 'ಅಲೂಗು ತಾ. ಅಬ್ಬನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ. ಆಟ್ಟನ ಕಾಲೋನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಗಿಯಲ್ಲಿದ 
ಸ N ಕಣಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಸಂಜಾಯಿತಿ ಕುಂಬಾರ ಕೊಪ್ಪಲು ಕಾಲೋನಿ (ಐಸ್‌.ಟಿಳ್ಳೂರು) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


— - ne: 


2743.16 


2047-18 


| \\ 2017-18 ne 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಂಯಗಾರಿಯ ಚಬ್ರಸೆಲ್ಲ ಈಂಜಬನ್ನು 
f ಲ್ಲೂಕು (ಕೆ ಖು: A 3 ಗುತ್ತಿಗೆ! 4 Hl 8 
೫. ಸಂ] ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ರಿರೀ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯೆಸರು ಸುಸ್ತು ಇಂಡೆಟ್‌ /ಂಬೆ ಅಂಬಾ: ಮಚ್ಚ ಉಪ್ತಿಗೆಣೀನರ ಹಸರು! ನ ಡಿಯಾದ ವನಾನಿ ನೀಡುವುದು: 
ಆಸುದಾನ 
ಜಾಸನ 3054-04-37-1-09-072 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ [ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್‌.ಹೆಚ್‌,ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಕಿತ್ತಾನೆ, ಲಕನಾಯಕನೆಹಳ್ಳಿ, ಜ್ಯಾಲಾನೆ, ಹುಲಿಹಳ್ಳಿ ಜೆ.ಎನ್‌. ಹೇಮಂತ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ ಗ್ರುಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಿವೃದ್ಧಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.975 ರಿಂಚ 4.175 ಮತ್ತು 4.275 ರಂದ 6.215 ರಪರೆಸೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷ್ಯದ್ದಿ ಕಾಮಗಾ.(57266) 15 ಮದ್‌ 419 ಅಂತಿಮ ಬುಲ್ಲು ಪಾನಃತಿಸಿದೆ 
3054-04-337-1-09-172 ಪುಖ್ಯನುಂತ್ರಿ [ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ ಮುರ್ಗ ಹೂವಿಸಹಳ್ಳಿ ಅಗಲಹಳ್ಳೀ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.20 ರಂದ 6.50 ಕಿಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ನೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹಾಸನ ನ ಸ್ಯ ಸ ೪ ಕೆ.ಶಿಪಶಂಕಲ್‌ 
2 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರವರೆಗೆ ಅಭಿಷೈದ್ದಿ ಕೆಲಸ, (51055) 49.00 ನಕ 704 ತಿದ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಸಿಸಿದೆ 
IMA ಮನನ ಸವತ Fe 9.00 50 ರವ ಧಾಗಗಢ F ] 
3 | wqcusete 054-04-337-1-00-172 ಪಖಖ್ಯಚುಂತ್ರಿ |ಬಾಗೂರು-ನವಿಲೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 9.00 ರಂದ 10.50 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭುಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ(67300)( ಉಳಿಕೆ ಕಾಡುಗಂರ) 150 ; ಡಿ.ಹಟ್‌ಹರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಣಶಿಯಲ್ಲಿದ್‌ 


054-04-337-1-09-172 ಪುಟ್ಯಣುಂತ್ರಿ |ಹಿರೀಸಾವೆ-ಕಿಲೀಸಾಫೆ ಬಿ.ಎ೦,ರಸ್ತೆ-ಕಬ್ಬಳ ರಸ್ತೆ ಸರಹಳಿ 6.40 ಲಂದ 7.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ಕೆ ಅಭಿವ ಕನ ಬಿ ಉದಯಳುವಎ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

4 | ಚನ್ನಲಉಯನಟ್ಟಂ 4 4 ಗ ಆ ಸ 47.50 7.40 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭುಪೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(57404) ಸಾರ್‌ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಜಿಸಿದೆ 
3054-04-37-1-09-172 ಪುಲ್ಯಮುಂಸ್ರಿ 4 N ಮ R ಐಂ:ಐ.ರಸಿಕುಮಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

5 | ಚಸ್ನರಾಯದಟ್ಬಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಣೆ ಆಭಿಜ್ಯ Fy ಈ [oases ರಸ್ತೆ ಸರಪಳ 0.50 ರಿಂದ 1.506 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ(51407) 48.50 < 704 


ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಣಟಿಸಿೆ 


A-0-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಚುಂತ್ರಿ |ನವಿಲೆಗೇಟ್‌-ಕಬ್ಬಳಿ-ವಿಡಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌, ರಸ್ಸೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗಿಟೀಕೇತ್ರ-ಚೆನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ-ಕಾರೆಹಳ್ಳಿ- ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ನೈರಾಯಭಟ್ಟೀಣ 4 .ರಮೋಖ್‌ 
6 | ಅಸ್ಫರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಣತಿ-ಪಳಗೆರೆಹಳ್ಳ-ಜಿದರ-ಬಾಳಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 6.30 ಅಂದ 7.80 ರವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲ(51413) 454 ಟಿ.ರಮೇ 8.72 ಅಂತಿಮ ಬುಲ್ಗು ಪಾನತಿಿದೆ 
M4--57-1-09-172 ಬ್ಯವುಂ |ಹಲೀಸಾವೆ-ಕಿಲೀಸಾವ ಬಿ.ಎಂ.ರಸೆ-ಕಬ್ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 17.00 ರಿಂದ 19.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಲ ಳೆ.ಬಿ.ಉದಯ್‌ಕುನು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
7 ;|| ಚನ್ನರಾಯನಟ್ಟಣ W (57 - K 45 00 4 2,02 , 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲ(57417) "ಖಾರ್‌ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಖಾಎತಿಸಿದೆ 
dino 3054-08-337-1-09-172 ಮು್ಗ್ಯಖುಂತ |ವಸ್‌ಿ.ಎ, ರೆಕೆಯಿಂವ ಎ.ಚೋಳೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ೫೮ಪಳಿ 0.00 ರಂದ 1.00 brane ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪಟ್ಟಣ ತ್ರಿ k ) ತೆ. 
ಸಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಟೆ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ [ರಸರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾ೦(57420) 49.50 tule ಅಂತಿಮ ಬಲ್ಲೂ ಪಾನತಿಸಿದೆ 
HOM 337-1-09-172 ಮುಖಬ್ಯಮಂತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ' 
4 ಂ 3 [ತನಕನಕಿರೆ-ಹುಚನಹಳಿ ಪಳಿ 0. 5 ಚಿ p 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ರನ್ನೆ ಅಭಿನೈ್ಧಿ ನಿನಕಸಕೆರೆ-ಹುಚ್ಛನಹಳ್ಳ ರಸ್ಕೆ ಸರಪಳಿ 0.90 ಂದ 0.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕುಯಗಾ(57424) 20 00 ಬು.ರಮೇಪ್‌ ಆಂಶಿಮ ಬುಲ್ಲು ಬರಬೇಕು 
4-337-1 -1 ಗಂಡಸಿ ಸಂತೆ ಮೈದಂನ-ನೆ ವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 56,00 ೦ 57.0} [) $0 
ಚೆನ್ನಲಾಯರಟ್ಟಿಣ 054-4 Bi 1-09-172 ನಖಲ್ಬಮುಂತ್ರಿ ಂಡಸಿ ತೆ ಮೈ ನನ-ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಸ್ಪ ಸರಪ #0 ರಿಂದ 0 ರವರೆಗೆ ನಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 3&0 ಭತಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಬೊಂಡಿಃ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾ೦(57431) - ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಟೇಕಂ 
Rs 3064-00-337-1-089-172 ಪುಣ್ಯಂ |. ಕಹನ Ky K ್ಸ sy pF ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
11 | Mೂಳಿವರಸೀರುರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಸ್ಯದ್ನಿ ಪಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಕಾಡಸೂರು ದಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.60 ರಖರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕೆಲಸ,(56709) 1260 _ ರಂಗಯ್ಯ 7 ಅಂತಿಮ ಘವಕೆಸಿಟೆ 
Forage [ಕುಮಕೂರು-ಹೊನ್ಸಾವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಳಿಯಾರ್‌-ಕೇರಳಾಯರ ಪಸ್ಪಗೆ ಸವ ನ ಮಾರ್ಗ ಪೊನ್ನ ಸಮುದ್ರ, ತಾನ ERS 
AM 7-1-09 y f ಏಸ್‌.ಎಂ.ಅಜ } 
12 wid N jr pe Wes ಬೃಮಂತ್ರಿ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಬೋರಗಕೊಪ್ಪಲು. ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.0.0 ೮೦ದ 2.20 ಮತ್ತು 25.00 ರಂದ 28.00 ರವರೆಗೆ ಮರು 14464 4 ಇ 436 Mm FL ee 
ky ೬. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ [ಡಾಂಬಡೀಕರಣ. 50193(2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿ) ಕೀ ಅಂವ ಹಲ್ಳು ಕಲಸ 
3054-00-337-1-00-172 Rseysvos ಇ kA was Ko ವ ಜ್ಞಾನೇಶ್‌ಿ. ಎಲ್‌. ಐ । ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೆ ನ ಲ 7 ಸರಪಳಿ 0. 500 ಮಿ ೫ 7 ಇ 
13 ಇರಹೀಳಿಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 50 8.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿ 127.00 4075 ಅಂತಿಮ ಬಲ್ಲು ಪಾವಕಿಸಿದೆ 
_ 3084-04-337-1-00-17) ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ side j ua x N A ವ ಸೆ (80533 ¥ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
14 ಸಕಲೇರಹಃರ ಗ್ರಾಮೀಡ; ರಸ್ತೆ yy ಬಾಳಿಹಳ್ಗ - ಕಾಗೆನರಿ ಆಸೆ 0.00 ರಂದ 2,00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ (89533) 4990 ಕ.ಎಂ.ಬರಮೇಖ್‌ 8.71 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕು 
A-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ k ಕಾಮಗಾರಿ ಹೋರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
3: § ಳೆಲ - ಈಚೆಲಬೀಡು ಕಿಮೀ 0. 3 2 ಮೀ ೫ ಸ್ನ ಅಭಿವ (5 
15 ಸಳಲೇರಮರ | ಗ್ರಾಮಿಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿನೈಕ್ಕಿ ಕೆ ಘಈಚೆಲರೀ ಕನಾ 0.00 ಅಂದೆ 280 ಕಿಮೀ ಬರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೇ:ಸ(57611) i 4960 ಕ ಹಿ.ಶಾಮಣ್ಣ 6.64 ಅಂತಿಷು ಬಿಲ್ಲು ಬದಃಶೇಕು 


ಲೆಕ್ಕ ಶರ್ಷಿಳೆ 


2 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮಸ್ತು ಇಂಣೆಟ್‌ ಬಂಖ್ಯೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೂತ್ಪ| ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹ್‌ಸರು 


ಸಕಲೇಶಪುರ 


ಅರಕೆಲಗೂೋಟಿ 


3054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮುಂತ್ರಿ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರನ್ತೆ ಅಭಿಪೃದ್ಧಿ 


054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


3054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭುವೃದ್ಧಿ 


3054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಪೃದ್ಧಿ 


3054-04-337-1-09-172 ಪುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


3054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಸುಂತ್ರಿ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಪೃದ್ಧಿ 


3054-04-337-1-09-(12 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


3084-04-337-1-09-172 ಘುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


3054-04-337- 1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


3054-04-1337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


3054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


3054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ನ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ರಾ.ಹೆ 48 ರಿಂದ ಹಖಸುಲಿಗೆ ಕಿರೇಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಉದೇವಾರ ಬೆಳಗೋಡು ಸೇರುವ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಂದ 2.00 
ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲಸ(55567) 


ಎಂ.ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂರ್ಗ್‌ ಬಾರ್ಡರ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಿಲಕುಂದ, ಎಡಿಯೂರು, ಮಾಡನೂರು, ಬಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, . 
ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಹೆ.ಕೊಂಗಳಲೆ, ಹಂಡ್ರೆಂಗಿ, ಸಿ.ಅಬ್ದೂರ್‌. ಸುಳಗೋಡು ಸೋಮವಾರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 16.00 ರಂದ 
18.00 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (54305) 


2017-18 ಸೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅಸುದಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತವನ್ನು 
ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು, 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಶಿಸಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಗು ಪಾವತಿಸಿದೆ. 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಳಿಯಿಂದ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕುದುರುಗುಂಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
0.00 ಬಂದ 9.00 ೬ಮೀ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, (73737) 


[ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ರಸ್ತಯಿಂದ ಮುತ್ತತ್ತಿ ಪೂಂಗಾಮೆ ಮಾರ್ಗ ಮದ್ದ ಕಲ್ಯಾಡಿ ಕಾಪರ್‌ ಮೈನ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ಎಂದ 5,50 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (73743) 


0.00 ಅಂದ 2.35 ಕಮೀ ರಬರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (73313) 


ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂಸಿ.ಎಪ್‌ ಬಾಗೇಶಪುರ ರಕ್ತಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗೌಡಗೆರೆ. 
ದೊಡ್ಡಗದ್ದವಳ್ಳಿ, ವೀರಾಪುರ, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಕೆಲವತ್ತಿ ಲಿಂಗರಸನಹಳ್ಳಿ ಕುದರಗುಂಡಿ ಮೇದಾವತಿ ಕಿ.ಮೀ. 16.00 ರಂದ 
20.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (73555) 


ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗುಂಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ 
[ದಸ್ನೂರು, ಕಡದರವಳ್ಳಿ. ಗುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಸಾಲಗಾಮೆ. ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಂದ 6.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮರು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (73440) 


ಕಂದಲಿ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಂಜದೇವರ ಕಾವಲ್‌ ಕಿಂಡೀಯರ ಸೇಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀ 
ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (73741) 


ತಿಪಟೂರು ಹಾಸನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ಅಂದ 0.60 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮರು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(77229) 


ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ಟೆಯಿಂದ ಬ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ ಸೇರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಯರೇಹಳ್ಳಿ ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಕಾಟಹಳ್ಳಿ ಎತ್ತಿನಕಟ್ಟೆ ಈಚಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ. 4,20 ರಿಂದ 4.41 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(77225) 


'ಟ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುನಿಯಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎ.ಹೊಸಲ್ಲಿ ಸಾವಂತನಹಳ್ಳಿ ಅರಸೀಹಳ್ಳಿ ಗೌಡಗೆರೆ ಮೂಲಕ 
[ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 400 ರಿಂದ 850 ಸಮೀ ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
[ಕಾಮಗಾರಿ,(76702) 


ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ಟೆಯಿಂದ ವಿಂಗೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ. 0.00 ಲಂದ 8.00 ಕಮೀ ರವರೆಗೆ ಮರು 
[ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (76946) 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ 


3054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


3054-0 -337-1-09-172 ಮುಲ್ಯಪುಂತ್ರಿ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


[ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಗನೆಹೊಪ್ಪಲು. ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಬಾರೆ ಮಾರ್ಗ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ } 


ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ - ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಗೂರು ನವಲೆ ೮ಸ್ಕಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಾಗೂರು 
[ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ - ಕಾಳೆನಹಳ್ಳಿ - ಬನವಾಸೆ ಸಾತೆನಹಳ್ಳಿ - ಅಗೆಸರಹಳ್ಳಿ ಹೊಂಸೇಹಳ್ಳಿ ಎಂ.ಶಿವರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 6.50 
ರಿಂದ 8.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾ೦(75498) 


ನವಿಲೆಗೇಟ್‌ ನಿಂದ ಸೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನವಿಲೆ ಗೇಟ್‌ ನವಿ 
ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7.50 ರಿಂದ 8.50 ಮುತ್ತು 9.50 ರಿಂದ 10.00 ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ(75473) 


3745 | *್‌ಸಿಖಾಬುಣ್ಣ 3.54 
7೪2.20 ಎಂ.ಹೆಜ್‌.ಮಹೇರ್‌ 741 
ಹೆಚ್‌.ಕೆ.ಕಾಂತರಾ 
85.00 a 81.58 
49.50 ಸಿ.ಡಿ.ದಿವಾಕರ್‌ 39.73 
30.00 ಕೆ.ಗಿರೀಶ್‌ 10.22 
50.00 ಸಿ.ಡಿ.ದಿವಾಕರ್‌ | 38.76 
40.50 ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ 38.76 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜ| 
25.00 ಸನ 23.30 
ಎಸ್‌.ಜೆಯೋಗೀ ' 

8.00 er 7.07 
8.00  ಡಿ.ರಾಮಚಂದ್ರನ್‌ 728 
27.90 ಕಿ.ಗಿರೀಶ್‌ 24.50 

70,00 ಕೆ.ಶಿವಶಂಕರ್‌ 

45.00  ಸೀತಾರಾಷಮುಯ್ಯ 
so a ಉದಯಶಿವಕುಮ 

60.00 ಸ 25.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಷಶಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಶಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗೂರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಶಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಸಂ ಾಲ್ಲೂಕು 


ಲೆಕ್ಕ ನಿರ್ಷಿಕೆ 


ಕಾಮಗಾಡಿಯ ಯೆಸರು ನತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂಟ್ಕೆ 


ಅಂದಾ) ಮೊಳ್ತ| ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


2017-18 #fe 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಐಿಡುಸೆೆಯಾದ 
ಆನುದಾಸ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರನಕ್ತಿ ಹಂಕನನ್ನು 
ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುಟು. 


30 | ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ 


S437 1-09-172 ಮುಖ್ಯಂ 
ನ್ರಾಮೀಣ ರಣೆ ಅಬಿನೃದ್ಧಿ 


Js — 
3054-04-71 00-172 Appi) 
31 | ಆನ್ನಲಾಯನಟ್ಟಿಣ ಸ 


ಗ್ರಾಮೀಣ ರನ್ಲೆ ಅಟಿನೃದ್ಧಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ(75528) 


| 


32 | ಚನ್ನಲಾಯಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


IOS4-08-337-1 09-172 ಮುನ್ಯಮಂತ್ರಿ 


33 | ಅನ್ನರಾಯಸಟ್ಟೀಂ 


ISAO 1--172 ಮು್ಯುಮಂತ್ರಿ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಬಿಜೃದ್ಧಿ 


34 | ಚನ್ನಲಾಯವಟ್ಟಿಣ 


05-04-3371 -00-172 ಮುತು) 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


35 | ಅಸ್ಕರಾಯವಟ್ಟಣ 


WSS-M-IN7-1-09-172 onshog 
ಗ್ರಾಮಿಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


36 | ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ 


ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭುಪೃದ್ಧಿ 


SA-04-37-1-00-172 ಮುಖ್ಯಂ. 


ಕಾಮಗಾಂ(75781) 


ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುರುಖೇಕೆರೆ ತಾ॥ ಗಡ ರಸ್ಸೆ 


[ವಾಗೂರು ಕೆಂದಾಳು ಆ.ಡ.ಪಣ್‌ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ರರಹಳಿ ಸಂಬಾವ ದನು -ವನ್ಳದರಸನವ್ಯಾ ನವರ ಪ 
ಸರಪಳಿ 13.15 ರಂದ 12.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರ(75494) 


ಬೆನಕನಕಿರೆ-ಹುಚ್ಛನರಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 10.00 ಅಂದ 11.00 ಮತ್ತು 13.00 ಲ೨ದ 14.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವಪೃದ್ಧಿ 


3 


ಕಾಂತರಾಜಪುರದಿಂದ ಬಸಿ, ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬರಾಳು - ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳಿ - ನಂದಿಪುರ - ಒಳೆಗೆರೆಸೋಮನಹಲ್ಳಿ - 
ಸೊಮಲಾಪುರ - ಹಾರೋಸೋಮನಹಳ್ಳಿ - ನೆಟ್ಟೇಕೆರೆ - ಶಪರೇಕೆರೆ ಸೆಂಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 12.00 ಲಂದ 
[soo ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾ೨(70267) 


ಬೆಬ್ಗದಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಟ್ಟನವಿಲೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದಡಿಗಟ್ಟ - ಜುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ - ಮೂಮಡಿಹಳ; - ಹುಳಿಗೆರೆ - ಮಟ್ಟನವಿಲೆ 
ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಂದ 500 ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮೆಗಾರ(76241) 


ಹಿಲೀಸಾಪೆ-ಕಿರೀಸಾವೆ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ -ಕೆಬ್ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 10.00 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಠಿ [ಟನಕನಕರೆ-ಹುಚ್ಚನರಳ್ಳಿ ಲಸ್ಸಿ ಸರಪಳಿ 23,00 ರಂದ 2.00 ಚಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಾರ್ಗ ಎಂ.ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡೇಟ. ಹೆಬ್ಬಾಳಲು, ಆಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ 
ಕ್ರಾಸ್‌, ಕೆಟ್ಟಿಪಳ್ಳಿ, ಉಂಗರಗೆರೆ, ಕಬ್ಬ, ಮಂಡಕನಹಳ್ಳಿ .ದಿಡಗ, ದಿ.ತುಮಕೂರು, ಬದರೆಕೆರೆ ಉಗ್ಗೆನೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 
24.00 ಬಂದ 25,00 ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರ(16274) 


ಕರಿಯಪ್ಪ 
25.00 ಚೆನ್ನೂರ್‌ 
ಕರಿಯಪ್ಪ 
40.00 ಚಿನ್ನರ 


50 00 ಇಸ್‌.ಬಿ.ಜಗದೀರ್‌ 


8045 


4000 ಎಸ್‌.ಬಿ.ಜಗೆವೀಶ್‌ 


38.37 


74,70 


25.00 


+4 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಭಾಗಶಸ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು 
ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


[1 
bt 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು 
ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗಪಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಿ ಸರಪಳಿ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 


37 | ಯೊಳೆಸರಗೀರುರ 


I05-0-337-1-009-172 ಪು್ಯಪಲಂತ್ರ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಛಪೃದ್ಧಿ 


WSI-04-337-1-00-172 sowyELo 
38 | ಯೊಳಿನಲಸೀಯುರ A 


ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


39 | ಹೊಳೆರಗೀರಯುರ 


SOS 337-1172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


40 | ಯೊಳೆಲರನೀಡುರ 


3054-04337 -1-00-172 ಮುಖ್ಯಟುಂತ್ರಿ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


-37-1-09-172 ನಖುಖ್ಯನುಂತಿ 


5 
4 'ಭನರಸಿಣಮುಗ 
ಸಿ] | ಕಹಳಿನನಸಂ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಣೆ ಅಭಿನೃದ್ನಿ 


ROSA T37-1-00-177 ಮುಖ್ಯoತ 


ಗ್ರಾಮೀಣ ರಣ್ತೆ ಅಭಿಪೃಟ್ಟಿ 


42 | ಅೊಳಿಸಲಸೀಯುರ 


43 | svdAdರ 


IOS4-M-337-1-00-172 ಮುಳ್ಯುಸುಂತ್ರಿ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಬೈದ್ಧಿ 


ಹೊಳಿನರಸೀಷುರ ಅಲ್ಲೂರು ಹೊನನರಸೀಷುರ ನಲ್ಗಾವ್ಯಾಡರ್ಯಾ ಪವಾರ ಮಾದಿಗರ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 10.50 6೦ 
5 ಕಿ.ಮೀ ಷರೆಗೆ ಮರುಜಾಲಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭವೃದ್ಧಿ(72095) 


[ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಕೋಡಂಗಿಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ 
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಠಸ್ತೆ ಸಿ೬೨ 3.40 ರಿಂದ 1,50 ಕ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರುಜಾಂಬರೀಕರಣ ಹಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(12096) 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರ್ಕುಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಅತ್ತಿಬೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ಸಘಾರ್ಗ ಪರಸನಹಳ್ಳಿ-ದಿಟ್ಟಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ಸೆ 
ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೈಟ್ದಿ. 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 58.00 ರಿಂದ ಚಿಗಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಂದ 1.60 
ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಹೊಳಿನರೆಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲುಕು ಐ.ಟಿ, ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 68,00 ಅಂದ ಚನ್ನಾಮರ ರಸ್ಟೆ ೧.00 ರಂದ 0.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 
'ಮರುಡಾಂಬರಿೀಕರಣ ಹಗೂ ಅಛಿಷೃದ್ಸಿ(72205) 

ness ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎನ್‌.ನಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 56.00 ದಂದ ಬಿಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 
ರಿಂದ 1.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ.(72041) 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 48.00 ರಂ ಗೊಂಬಿಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 
0.00 ರಿ೦ದ 0.30 8.೭೫ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಬಿವೃದ್ದಿ.(75854) 


ಫೆ.ಬಿ.ಉದಯನಕುವ 
50.00 ಲ್‌ 
30.00 

ಹಟ್‌ ಟಿ.ಮುಷ್ಟುರ 
42.10 ಜು 


4.00 ಎನ್‌.ಶಿಷಕುಮಾರ' 


4720 ನ್‌ ಮಂಜೇಗಿ 


30.0 


1800 ಫಾರೂಖ್‌ ಬೇಗ್‌ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಿಂಗರಾಜ 
18.00 ಪ 


490  ಎನ್‌.ಶಿವಳುಮಾರ್‌ 


pn 


39.46 


3,76 


4.77 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಕಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಡಶಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಾವತಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಖಾನಕಿಸಿದೆ 


| [1 2017-18 ನೇ 
ಆೆಕ್ಕ ರಿರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯೆಸರು ಮಸ್ತು ಇಂಡೆಟ್‌ ಸಂದ್ಯೆ ಅಂದಾ ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಭರ ee 
ಅನುದಾನ 
3054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ [ಅರಕಲಗೂಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಾಳಗೌಡನಹಳ್ಳಿ-ಜವರಿಕೊಪ್ಪಲು Re ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ! [ಮಾರ್ಗ ಹಳ್ಳಿಮ್ದೆಸೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ಕೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಂದ 2.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(14311) 47.00 ನಲ 44.98 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಕಿಸಿದೆ 
ಸ್ತ ೈದ್ಧಿ ಲ್ಲ 
4 3054-04-337-1-09-172 ಸುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರಕಲಗೂಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 52.00 ರಂದ ಆಲಗೋಡನಹಳ್ಳಿ 4 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
5 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಣೆ ಅಭಿವ್ಯ ರಸ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(16050 13.00 ಶ್ವರ್‌ 11.69 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪಕಿಸಿದೆ 
ಣಿ ಸೆ ದ್ಧಿ ಲು 
00-0172 ಮಟ್ಯಮಾತ್ರಿ ಹಾಸನ ದಿಲ್ಲ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪನಕಿ-ಕಬಿಡಾಳ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮಿ. ೦0 ೦೦ದ 38 ಕ.ಮೀ.ರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
46 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ $ಲಸ(72180) 50.00 ire 48.33 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
3054-04-337-1-09-172 ಪಖಖ್ಯಮಂತ್ರಿ [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಲಳೂರು ಹೊಸಳ್ಳಿ , ಹಾರೋವಪಲ್ಳಿ ಕಲ್ಲುಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ 'ಚ್‌.ಬಿ.ಚಂದ್ರೇಗೌ 
ಈ 4 [2 ಜ್‌ ವ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
41 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿನೃದ್ಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 800 ರಿಂದ 10.00 ಕಮೀ, ವರೆಗೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ(72183) 2400 ಡೆ! iii § 
y 3054-0-347-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ [ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಜೀಡು-ಗಂಗೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.64 ರಿಂದ 4.21 ಕಿಮೀ. ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. ಸಿ.ಎಸ್‌.ಜಯಮ ' ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 5.90 ರಂದ 6.49 ಕಿ.ಮೀ. ರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ.(72181) 2000 ಏರ್ತಿ 18.29 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಪಪ್ಪನಪಳ್ಳಿ ಲಿಂಗಪ್ಪನಕೂಪ್ಪಲು ಮತ್ತಿಫಟ್ಟ ದಿಂದ 
54-04-3371 ; ಸ 3 ಸಿ.ಎಸ್‌.ಜಯ: 
304-371-0972 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ | ್ಞದ್ರ್ಥೆಯ್ದನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ, 0.00 ರಿಂದ 114 ಕಿಮೀ, ಪುತ್ತು ಕಮೀ, 5.13 ರಿಂದ 7.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ 40,00 ಹಲವು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ A RE - p ರ್ತಿ 
[ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ(72182) 
3054-04-337--09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರೇಹಳ್ಳಿ-ತೊಳಲು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಂದ 3,00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಸಿ.ಎಸ್‌.ಜಯಮ ES 
9 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ,(72184) 29.00 wie ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
054-04-337-1-09-172 ನಂಖ್ಯಮಂತ್ರಿ [ಹಾಸನ ಜೆಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದಿಹಳ್ಳಿ ರಣಗಟ್ಟ ಹಾಢ್ಗಗೆರೆ. ಮಾಳಗೆರೆ ಮೂಲಕ | ಸ.ಎಸ್‌.ಜಯಮ | i 
51 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ.ಐ.೩ಿ.ಿ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 7.50 ರಿಂದ 10.60 ಕಿಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ(72185) 3000 ; ಉಫಾ 
3054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ [ಹಾಸನ ಬಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನ್ಸಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಂದ 4.00 ಕಿಮೀ. ವರೆಗೆ ಹೆಚ್‌.ಎ.ಪುಟ್ಟಸ್ಟಾ A shies 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ(72186) - 36.00 ಮ ಕಾಮಗಾರಿ" ಪೂರ್ಣಗೊಂಡದೆ 
3054-04~337-1-09-| ತ್ರಿ 
53 ಮ 4 ಏ sd ಡಿ.ಎಂ.ಕುರ್ಕಿ- ಕಲ್ಲುಸಾದರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 10.00 ಬಂದ 14.00 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (16021) $0.00 ಜಿಎಸ್‌.ರವಿ 40.77 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ka - () ks 
= [ಹುಳಿಯಾರ್‌-ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ 16.00 ರಿಂದ 23.00 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಯರಿಗೇನಹಳ್ಳಿ [SiR ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಫ$ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ [ರಾಂಪುರ ಮತ್ತು ಶಿವಾಳ 12.00 ರ೦ದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿದೃದ್ವ(16025) 40೧0: ದನಾ 36.21 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
3054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ A eR ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
55 ಗ್ರಾಮೀಣ ನನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ - ಕಣಕಟ್ಟೆ - ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 11.00 ರಂದ 15.10 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(16022) 50.00 ಎಂ.ಜಿ. ಲೋಕೇಶ್‌. 49,44 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪಶಿಸಿದೆ 
56 3054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ಸುವರ ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ಪೊನ್ನಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಹುಳಿಯಾರ್‌ ರಿಂದ ಕೇರಳಾಫುರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ನವಕ ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸರಪಳಿ 8.50 ರಿಂದ! 10.30 ಕ.ಮೀ ಹಾಗೂ 1.48 ರಂದ 14.00 ೨.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (76019) 16.16 ಎಂಡಮೇಜ್‌: | ಗಚ್ಛತಿ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಶಿಸಿದೆ 
| 
p 3054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ |ಶಲಕರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಗಡಿಯಪರಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 760 ರಿಂದ 860 ಕಿಮೀ ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ik ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[i ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(16020) 50.00 ಈಶ್ವರ್‌ ರಾಜು 42.25 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪಶಿಸಿದೆ 
3054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ |ಕರಗುಂದ-ಕಮಲಾನುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೀರಗುಂದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. 5.00 ರ೦ದ 5.50 ಕಿಮೀ ಹಾಗೂ 5.80 ರಂದ p ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
58 ್ಯ ಸ್ರ" 3 50.00 ಸಿ.ಎಂ.ಶಿಪಸ್ವಾಮಿ 40.82 


ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


6.00 ಕಿ.ಮೀ ಸಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(716210) 


ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದೆ 


1] IS 2017-18 ನೇ 
ಕ್ಷ. ಸಂ ಫಾಲ್ಲೂಸು ಆೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ದೆಸೆ: ಮುತ್ತು ಇಂಡೆಟ್‌ ಗಂಟೆ ಅಂದಾಜು) ಮೊತ್ತ! ಗುಪ್ರಿನೆದಾರರ ಹೆಸರು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾನುಗಾರಿರ ಬ್ರಸಕ್ತ ಹಂಹನನ್ನು 
(4 y kod ಡುಗೆಡೆಯಾದ ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು. 
ಆಸುದಾನ 
| ವ ಎನನ ನ 
3054-08-337-1-09-172 ಮುಟ್ಯಮುಂತ್ರಿ A ಎಸ್‌,ಡಿ.ಯರುಷೊ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮ. - ಅರಕೆ ಸ 3.20 8ಎ ); 'ಪೃಧಿ( 
59 ಅರಸೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಆಭಿನೃದ್ಧಿ ಕಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ಅರಕೆರೆ ಆಸ್ತೆ 2.40 ರಂದ 3.20 ಕಿ.ಮೀ ಸಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(70211) 50.00 ಕ್ರಮ್‌ 39.30 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಡತಿಸಿದೆ 
--37-1-09-172 3 ಬಾಚೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಡೊ % ವ ರಸ್ತೆ 0. .60 8 
ಮ I054-04-37-1-09-172 ಸುನ್ಯುಖುಂ್ತ್ರಿ ನಿಚೇನೆಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗೊಲ್ಲರಹುಳ್ಳಿ. 10.00 ಅಂದ 11.60 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ S06 ನಂ serk ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (16212) ¥ g 
| | 
'ರನಹಳ್ಳಿ-ಚಾಪಗಲ್‌ ರಸ್ಸೆಯಿಂದ 3) 'ಕೂರು--ಬೊಬ್ಬಾ; ಸ ,9 ಈ 4 
3-43-0887 ರತ [ಹಾರನಡ್ಲ: ಾನಗಲ ರಸ ಹಂದ್ರಾಳು ಮಾ Mrs ತುಮಕೂರು-ಬೊನ್ಸಾಪರ ರಸ್ಟೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 4.90 et 
61 ಅರಸೀಕೆರೆ MoD Si Oi ನ ರಂದ 840 ಕಮೀ, ಹಾಗೂ 1.00 ರಂದ 710 ಕಿಪೀ ಪರೆಗೆ ಕರುಬರಹಳ್ಳ ಮತ್ತು ಸಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 6784  ಿ.ಎಂ.ಶಿವಸ್ಕಾಮಿ 54.97 ಅಕತಿಷ ಬಲು. ಹವಶಿಸಿದೆ 
_ ಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(72766) ಸಹಸ 
uileesisa 54-04-337-1-09-172 ಸಟಣ್ಯನುಂತಿ |ಸಕಲೇಶಮರ ತಾಃ ೧೫8 ೦೦6 ಪಂಸುಲಗ ಕಿರೇಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಉದೇಖಾರ ಬೆಳಗೋಡು ಸೇರುವ ರನ್ಗೆ ಕಮೀ ieee. wu ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಕಲೇಶವಮಃ ಈ § ಇಪ [5 ಖಾನ 
62 k ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಬವ್ಯದ್ಧಿ 2.50 ರಂದ 3.00 ೬.ಮೀ ಮತ್ತು &ಮೀ 360 ಅಂಧ 6.00 ಪರೆಗೆ ಅಭಿವ್ಯಸ್ವಿ(7230)) 2892 © i 19.06 ಭಾಗರಃ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಶಿಸಿದೆ 
a 0S4-0-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ |ಸಕಲೇಶಯರ ಶಾಃ ಲಂ.ಹೆ.48 ರಂದ ಈಸ್ಸರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬೆಳಗೋಡು ಕಿಮೀ 0.00 ರಂದ 3.35 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ § Se ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
63 | ಸಕಲೇಶಮರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಳ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ(72305) 389) ನನ್‌ಹಿನುಲ್ಲ್‌ 2549 ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು ಪಾನಶಿಸಿದೆ 
iT 54-04-337-1-9-172 ಮುಜ್ರಂ್ರಿ [ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ತಂಬಲಗೆರೆ - ಓಜೆಳ್ಳಿ - ಹುಲಗತ್ತೂರು ರಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಿ.ಮೀ 0.೧0 ರಿಂದ 7.20 ಕಿ.ಮೀ ೦ಟ.ನಾಗೆಂದ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
64 | ಸಳಲೇಲಮುಥ ಗ್ರಾಮೀಣ ರನ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ [ಪರೆಗೆ (72932) ಬಸು 46 ಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಪಿಸಿದೆ 
<1 eceese | HIN-1-0-72 ಮುಖ್ಬಲುಂಸಿ [ಆಲೂರು ತಾ ಕಣದಹಳ್ಳಿ ಎ ಮಗ್ಗೆ ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ಸಿಂಗೋಡನಪಳ್ಳಿ-ಅಬ್ಬನ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ಲಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ ಶಂಕರ್‌ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 ಮಂತ್ರಿ k ನ ರಸ್ತ ಸಾ ಸ 
65 k ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ೩ 515 ಅಂದ 6.65 ಕ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(72763) 40.00 ನಾಯ್ಯ 33.21 ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪಶಿಸಿದೆ 
el ಬ 
wuikiseie IOS4--337-1-00-172 ಮುಖ್ಯಂ ಆಲೂರು ಶಾ॥ ರಾಯರಕೊಪ್ಪುಲಂ - ಕಲ್ಲಾಲೆ - ಪುರಭೈರನನಹಳ್ಳಿ-ಸಾದಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ - ಹುಮುಮನಹಳ್ಳಿ — ibd wo ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
di ಮಂತ್ರಿ ಬ ಮ್‌ ಖಾನ್‌ 
66 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಆಭವೃಡ್ಧಿ ಕುಂದೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.50 ರಂದ 6.50 ಕಿಮೀ ಚರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(71762) ತಹ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವರಿಸಿದೆ 
3054-04-137-1-00-172 nro, ಆಲೂರು ತಾ॥ ಅಲೂರು - ಹುಣಸವಳಿ - ದೊಡ್ಡಕಣಗಾಲ್‌ ಮಾರ್ಗ ಕಂದಲಿ ಬೆ ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ಕೆ ಕಿಮೀ 5.60 ರಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
67 | ಳಲೇಣಸುದ ಸ y * 4 40.00 ಗಿರೀಶ್‌ 27.46 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10.60 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ(12761) ¥ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪಸಿಸಿದೆ 
STE 0SA--337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಡುಂ್ತಿ |ಸಕಲೇಶಮುರ ತಾ। ಹಾನುಖಾಳು-ದೇಪರುಂದ ರಸೆಯಿಂದ ಅಗನಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ೦೭ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಜಿ.ಎಸ್‌.ಭರೆತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
ಸೆಕಲೇದಃಡುಃ K fo ಜಿ.ಎಸ್‌! _ 
68 ಗ್ರಾಮೀಣ ರನ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ [ಅಭಿವೃದ್ವಿ(72649) 10.00 ಖಿ i 191 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಹಾವಶಿಸಿದೆ 
ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ 
ಸಕಲೇಶಮರ ತಾ॥ ಆನೇಮಹಲ್‌ ಸುಬ್ರಹ್ನಣ್ಣ ರಸ್ಟೆಯಿಂದ ಕಾನಹುಳ್ಳ ನೊದರಸಹಳ್ಳಿ 'ಡನಖಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ" ಚಿನ ಲಾಡಿ 
MSA--I-1-09-172 Woayrios 'ಶ ಗಾ ಆನೇಮಹಲ್‌ ಸುಬ್ರಹ್ನಣ್ಣ NW; ೌನಶುಳ್ಳ ನ - ನಡನಹಳ್ಳಿ ಇ ” ಚೆನಳ್ಳ TE 
69 | ಸಕಲೇಜಮುರ ನಮಷ ಆ ೬ KS ನ b 1200 ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಕಾಪುಗಾರಿ 
ಗ್ರಾ ಕಿ ಅಲುಪೃಃ ಸೇರುವ ರಸ್ಸೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿ೦ದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದಿ (73265 ಡ 
ಹ ಸ ವ ನ Ps ೪ವೃದ್ಧೀ(34ನ) ಕೈಬಿಡಲು ಸ.ಕಾ.ಇಂ ರರು 
ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ 
—T I0H-M-37-1-00-172 ಮುಲ; ಬಂ ಸಕಲೇಶಯರ ತಾಃ ಅನೇಮಹಲ್‌ - ಮೂಡಿಗೆರೆ ರಸ್ತಯಿಂದ ರಕ್ಷಿದಿ ಮೂವಿನಹಳ್ಣ ಮುದನಾಪುರ ರಸೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 I ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದೆ 
70 ಸಕೆಲೇಶಯುರ _ 3 ಟು ke 16 00 | KN 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಿದ 1.35 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ, ಬರಬೇಕಿದೆ 
Sid WSA--387-1-09-172 ಮುಬ್ಯನುಂತ್ತಿ ಸಕಲೇಶಯುರ ಸಾಗ ಳು-ಹಾಡಿಗೆ ಮದನಾಸುರ ನೆಂಕಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ೧.00 ರಂದ 2.20 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ಕೆ.ವಿಶನಾಥ್‌ 5 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
did ತ್ತ ್ಸ 5 
1 4 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ 'ಅಬಿವ್ಯದ್ಧಿ(12647) 250 Ky ಸ ಆ೦ತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಶಿಸಿದೆ 
« 
Wied MSI-04-337-1-00-172 ಮುಖ್ಯಖುಂತ್ರಿ |ಸಕಲೇಶಸುರ ತಾ॥ ಹಾನುಬಾಳು-ದೇವರುಂದ ಠಸೆಯಿಂದ ಚಿಮ್ನಕೊಲ್‌ -ಕ್ರಾಮುನಹಳ್ಳಿಯಂದ ಆನೇಮಹಲ್‌- ಎಸ್‌.ದಶೆನವ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
p ಜೆಜು! ka fe kl ಹ [es & 
72 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ [ಮೂಣಗರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಲೋ 0.00 ರಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಂಗ್ಪುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(72641) 10.00 uy HAN ಅಂತಿಮ ಜಿಲ್ಲು ಪಾಪಿಸಿದೆ 


| } G 2017-18 ಸೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಮಣಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತವನ್ನು 
ಕ್ರ: ಸಂ] ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಳ್ಳ ಶಿರ್ಷಿಕೆ ಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮಸ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ] ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು! ಭ್ಯ 
ನ 4: kia aia. Wisi ie ಅಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು 
ಅನುದಾನ 


ರಕಲಗೂಡು .ಕೆ.ಸಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು- ಸ್ಟೆ ಜೃನಹಳ್ಳಿ, I ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಈ: ತಾ॥ ಎ.ಕೆ.ಸಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಾಲ್ಲೂರು ೮ಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಖ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕಬೊಮ್ಮನಖಳ್ಳಿ ೬5.00 ಎಂಸೆಜ್‌ ಮಹೇಶ್‌ is ಗು ಗ: 


ಕೆ.ಅಬ್ದೂರು. ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರ(72134) } ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪಶಿಸಿದೆ 
\ | | \ 


3054-04-337-1-09-172 ಮಖಖ್ಯನುಂತ್ರಿ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂರ್ಗ್‌ ಬಾರ್ಡರ್‌ ಪರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಬನ್ನೂರು, f | ಹ 

0 ಜೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಡನೂರು, ಕಂಟೇನಕಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 90.00 ip °° 9161 RR ಬಿ ಸಹ 
ಾಮಗಾಲ(72122) ಹ ಳಾ ಫಾ 


3054-04-337-1-09-472 ಮಖಖ್ಯಮುಂತ್ರಿ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಅದಿಕಲಗೂಡು 


ಅನುಬಂಧ-1 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


ey 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂ 


2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


3 


ಬೇಲೂರು ತಾ. ಬೇಲೂರು-ಸೋಮವಾರಪೇಟಿ ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 4.20 
ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 68294 


1; 


5054-03-337-0-16-154 
(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ 
-ಸುಧಾದಣೆ 


ಅಸ್ರೋಜ್‌ ರ್ತಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ// ರಾಮನಾಥಪುರ-ತೆರಕಣಾಂಬಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 
86ರ ಸರಪಳಿ 2.29 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 7.00 ಕಮ್ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


5054-03-337-0-16-154 
(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಲ ಸೇತುವೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅ 


ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಸೇತುವೆ ಕಾಪುಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು 
ಆಬ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಅಗಬೇಕು 
ಅಹಷ್ರೋಟ್‌ ರಸ್ಕೆ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ 
ಜೆ.ಎಂ. ಯಾಲದಲ್ಲಿ ಡಾಪೆ 


5054-03-337-0-16-154 
(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುಪೆ 
“ಸುಧಾರಣೆ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ// ಹಿರಿಸಾವೆ- ಚಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ರಾಟ್ಯ ಪೆದ್ದಾರಿ-4 ರ 
ಸರಪಳ 90.60 ಕ.ಮೀರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಎಂ ಟನ್‌. ಲೋಟೇಶ್‌ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ/! ಬೇಲೂರು- ಸೋಮವಾರಪೇಚೆ ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ 112 ರ ಕಿ.ಮೀ 60.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


5054-03-337-0-16-154 
(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ 
-ಸುಧಾರಣಿ 


5054-03-337-0-16-154 
(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ 
-ಸುಧಾರಣ 


[ಹಾಸನ ತಾ. ಶಿಪಟೂರು-ದುದ್ದ ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 71 
ಕಿಮೀ 50.60 ರಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ಸೆಯ ಸೇತುವೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೇಲೂರು ತಾ. ಮೂಡಿಗೆರೆ-ಬೇಲುೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀೋ.31.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಹುನರ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ, 68296 


5054-03-101-0-02-132 (Mod) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ಪೆ ಸೇತುವೆಗಳು 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸೇತುವೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು 
ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ 


5054-03-101-0-02-132 (cf.omd) 
ಚಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇಶುವೆಗಳು 


ಬೇಲೂರು ತಾ ಹನಿಕೆ-ಕಿ.ಬಿಹಾಳ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 16.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 68311 


5054-03-101-0-02-132 (Mೊಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು 


5054-03-101-0-02-132 (ಯೊಜನೆ) 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮಶ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು 


5054-03-337-0-17-154-c0u 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-03-337-0-17-154-00uy 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-03-337-0-17-154-00u 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-03-337-0-17-154-0eu 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-03-337-0-17-154-00uy 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 2018-19 ಬಿಡುಗಚೆಯಾದ 


ಗು ರು 
ECT ತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸ: ಅನುನ 
; ES ES SS SSN EEL SRS 
ಸೇತುವೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು 


ಡಾಲಬರ್‌ ಕೆಲಸ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವವರ | [4 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


52.05 


000 | | 21438 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿಧ್ಯುತ್‌ ಕಂಬ ಶಿಫ್ಟ್‌ 


9 
ಕೆ.ಎಸ್‌ 4. 
ಶ್ರೀರಮೇಶ್‌ ಕಲಸ 
ಕುಮಾರ್‌ 188.49 ಮತ್ತು ಮರಕಡಿಯುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
i 
49 


| | K 
ಶ್ರೀರಮೇಖ್‌ 
ಕುಮಾರ್‌ 288.97 


160.00 ಸಿ.ಪಿ ರವಿಶರಿಕರ್‌ ಕಾಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ. 
ಹನಿಕೆ 
ಕೆ.ವನೀಿ 


ಹುಲುಗುಂಡಿ 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಬಿ.ಹಿ.ಬಿ 350 ರಲ್ಲಿ 


ಕಾಮೇನಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಬಿ.ಪಿ.ಬಿ. 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (92114) 


Decksiab work under 
Progress 


80.00 ಸಿಹಿ ರೆವಿಶಂಕರ್‌ 


ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ಬೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ತಿಪಟೂರು- 
[ದುದ್ದ-ಹಾಸನ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-71)ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಲಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 
71ರ (ಡೈರಿ ಸಕನಲ್‌ನಿಂದ ಬುತ್ತೇನಹಳ್ಳಿ) ರಸ್ಥೆಯ ಸಃ0.00 ೨ಂಜ 0.45ರವರೆಗೆ 

ರಸ್ತೆಯನ್ನು 4 ನಥದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 6 ಪಥದ ರಸ್ವೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 

[ಕಾಮಗಾರಿ(39828) 


ಕಾಮಗಾರಿ ನೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


[ಹಾಸನ ತಾ: ಹಳೇಬೀಡು - ಆನೇಚೌಕೂರು ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌ -21 ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 12.90 ಕಂಸ ರ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಗೆ ೫4 
ರಿಂದ 31.70 ವರೆಗೆ ರಸ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ 


35679 ) 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಜನ್ನಾಪುರ-ವಣಗೂರು ವಯಾ ಹಾನುಬಾಳು-ಅನೆದುಹಲ್‌- 
[ಜಾನಕೆರೆ-ಬ್ಯಾಕರವಳ್ಳಿ-ಹೆತ್ತೂರು-ಜನ್ನಾ ಪುರ-ವಣಗೂರು ರಾ.ಹೆ ಸಂಖ್ಯೆ 107ರಲ್ಲಿ 7,00 
ನೇ ಕಿ.ಮೀ ಲಂದ 57.84 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಟಿ (25483) 


2200.00 ಕ೬ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ// ಜನಾ, ನ್ನಾಪುರ - ವಣಗೂರು ರಸ್ಟೆಯ ಅಂಜುಗೋಡನಹಳ್ಳಿ 
ಬಳಿ ರಿವೆಟ್ಕೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(46713) 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಟು ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ(ರಾ.ಹೆ ಸಂ-57) ಕಿಮೀ 
475.84 ರಿಂದ 490.24 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕುಮಗಾರಿ(77317) 


[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಲತಿಮ ಬಲು 
ಬರಜೇಕಾಗಿದೆ. 


500.00 


ಪ ' 
ಇಮಗಾಂಯ ಎರ NC lair (ಡೊ. | ಗತಿಸಿ ದಾರರ ಜಣರು | a ಕಾನುಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂಪ 
ಮ ; —— [ಲಾ F3 ರ್‌ ಮ 
5054-03-337-0-17-154-0ಾಟ್ಯು ಹಾಸನ ತಾಲ್ದೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟಿ--ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ(ರಾ.ಪೆ ಸಂ-57) ಕಿಮೀ ತೆ.ಎಸ್‌ ಅತ್ಸಭನಾರಂ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 494.34 ರಂದ 496,20 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರ(77323) 130.00 ಯಣಾಗಿತ 
S0S4-03-337- 0-17-154 ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿಪಟೂರು ದುದ್ದ ಹಾಸನ ರಸ್ತೆಯ(ರಾ.ಹೆ ಸಂ-71) ಕಿಮೀ ಶ್ರೀರಮೇಶ್‌ 
ಮ ಲಿಚಿ [ಗ ರಂದ 5687 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರ(ಡೈರಿ 460.00 pd ಡಾಸುಗಾಟ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ೪ - ಕುಮಾದ್‌ 
ವೃತ್ತದಿಂದ ದೇಪರಾಯಪಟ್ಟಣದ ವರೆಗೆ)(77320) 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಅನೆಚಾಕೂರು ಲಸ್ತೆಯ(ಲಾ.ಹೆ ಸಂ-21) ಕಿಮೀ ರಹಸ: ಡರಧಕುಟೀಕವೇಡ ಕಲಸ 
5054-07--337-0-17-154-00n 3 ಎಸ್‌ ಅಸ್ಟಥನಾರಾ ಮಗಿದಿದ (ಲಸ 
¥ ನತ 21.00 ರಂದ 27.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 27.00 490.00 ಎನ್‌ ಅಶನ a 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ರಂದ 28.40 ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ(77068)  ಮರಡಿಯು ಯೀ 
[ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂರು ದುದ್ದ ಕಲ್ಯಾಡಿ ಕಾಪರ್‌ ಮೈನ್ಸ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಯ 
5054-03-337-0-17-154-ರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಹೊನ್ನಾವರ ಆಸುಗವಳ್ಳಿ ತಿರುಪತಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯ P 
್ಧ 2 ly ಯು.ಎಸ್‌. ಮಂಜೇಗೌಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರಸ್ತೆಯಾದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ (00 ರಂದ 4.50 0500 ಕ 2 ಕ 
ಕಿಮೀ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲಸ. (82296) 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹುಳಿಯಾರು ಕೇರಳಾಪುರ ಲಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
FOOT iSd ಸಂ-102 ರ ಡುಬ್ಬ ಹೋಬಳಿ ಚೌರಿಕೋಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೆಳಗೋದು- 
R ಸ ಜ್ಯ [ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ-ಕಮ್ಮರಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಗೋಪನಹಳ್ಳಿ ಕಮ್ಮರಗ ಕೋಡಿಗೆ ಸೇರುವ 100.00 ಎಮ್‌ ರಂಣೇಗಗೌ 0.00 ik 
ಶವ್ಠಾಸನತೆಯಳು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.70 ಕಿಮೀ ಪರಗೆ ಅಭಿವ್ಯಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(83519) 
[ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ರಣ-ನುಗ್ಗೆಹಳಿ ರಸ್ಗೆ (ಎಸ'.ಹೆಚ್‌- "| 
5054-03-337-0-17-154 K ಸ k i ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. ಮುಜಾಹಿದ್‌ 
ಈ ಸ a ವ್‌ 147) ಸರಪಳಿ 1450 ರಂದ 1670 ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಪೃದ್ದಿ 70.00 ks ji 6425 ils R 
್ಲಧಿಸಸುಧಾರನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರ(76754) ಪಃ } 
5054-03-337-0-17-154-ರಾಜ್ಯ |ನನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೀಸಾವೆ-ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಬ್‌--8) ಎಸ್‌.ಎಂ, ಅಬ್ದುಲ್‌ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು [ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 17.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ(77495) 686.00 ಹಫೀಸ್‌ 890.75 
5054-03-337-0-17-154-ರಾಜ್ಯ [ಕನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ಸೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌ -47) ಸರಪಳಿ 
3 ಹ ಎ 319.00 ಬಿ.ಆರ್‌ ಶ್ರೀಕಂರಮೂರ್ತಿ 24137 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 85.54 ರಂದ 99,27 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ(77470) ಮ. fad 


= 


15 


16 


17 


ಬ 


- 


ಸನ 


ಹಾಸನ 


ಹಾಸನ 


Jed 


Ae ೭ ಡೆಯಾಬ 
0 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಪಾರೆ 2018-19 ಬಿಚುಗಃ ಜಮಗಾರಿಯ ಕುಳ ಜಂತಿ 
| cui, ಅಳ) wei ನಸು § 


5 ESS NERS SL SEG 3 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಅರಸೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಜೆಚ್‌-7) 
ಸರಪಳಿ 6148 ರಿಂದ 6868 ಮತ್ತು 73.52 ರಂದ 9121 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 1020.00 ರಾಯಿಗೌಡ 1172.54 
[ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(16044) 
5054-03-337-0-17-15 ಗಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಿಗೊಂರಿದೆ ಆಂಸಿಮ ಬಿಲ್ಲ 
ಅ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ(77417) 75.00 | ge | ow | ನ 
5054-03-337-0-17-154-0ಾಜ [ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ೦ಸ್ವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Pipes kf (ಮಗಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಾಮಗಾರ(77261) . ಪ್ರ ಎರಟೇಕಾಗಿೆ 


5054-03-337-0-17-154-ರಾಜ್ಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ(ರಾ.ಜೆ ಸಂ-57) 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಿಮೀ 448,00 ರಿಂದ 475.84 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(77416) 


5054-03-337-0-1 7-154-ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಕಂಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾಲ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ 


5054-03-337-0-17-154-0ಾಜ್ಯ [ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಅರಸೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ ಸಂ-7) ಕಿಮೀ 
91.27 ರಿಂದ 117.52 ರವರೆಗೆ ಅಭಿಪೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (77506) 


1400.00 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ. 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ಲಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ108 (ಪಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು-ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ- 
ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ-ಕೆಸ್ತೂರು ಕೊಪ್ಪಲುಗೇಟ್‌- ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಹೆಬ್ಬಾಳು) ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 
12,439 ರಿಂದ 12.759 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(83606) 


5054-03-337-0-17-154-0eu 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಈಾ॥ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌-ಹೆಚ್‌-47) ಸರಪಳಿ 
123.00 ರಿಂದ 128.84 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಆಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ (91989) 


5054-03-337-0-17-154-0euy 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-03-337-0-17-154-00uy, 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಹಿರೀಸಾಪೆ -ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌-ಹೆಚ್‌-8) ಸರಪಳಿ 
3108 ರಂದ 31.58 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
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5054-03-337-0-17-154-00m 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-03-337-0-17-154-0euy 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-03-337-0-17-153-0exy 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-03-337-0-17-154-0ny 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-03-337-0-17-154-Deuy 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-03-337-0-17-154-0em 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-03-337-0-17-154-00ny 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಏವರ WA 


3 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೇರಳಾಪುರ ಂಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ 
ಜೆ.ಸಿ. ಪುರ 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ) ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-102 ಕಿ.ಮೀ 77.10 ರಲ್ಲಿ ಮೂಲದುದ್ದ ಗ್ರಾಮ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ದಸೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) (46867) 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಸನ ನಗರ ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಬುಸ್ಟೇನಹಳ್ಲಿ ಬಳಿಯ 
ರಾ.ಹೆ. ಬೈಪಾಸನ್ನು ಸರುವ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.ಸಂ-71ಇ) ಕಿ.ಮೀ.1.60 ರಂದ 2.10 
[ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ ಕೆಲಸ(86722) 


[ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪಟೂರು-ದುದ್ದ-ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಛೆ-7 
ರ ಕಿಮೀ 50.45 ರಿಂದ 50.65 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 
50.65 ಬಿಂದ 51.90 ಕಿ.ಮೀ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ(88349) 


ಶಾಸನ ತಾ. ತಿಪಟೂರು ದುದ್ದ ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7 
ಸ.35.00 ರಿಂದ 36.50 ಕಮೀ ವರೆಗೆ 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) 

ಹಾಸನ ತಾ. ತಿಪಟೂರು ದುದ್ದ ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7 ಕಿಮೀ 
36.60 ರಿಂದ 38328 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) 

ಹಾಸನ ಈ. ತಿಪಟೂರು-ದುದ್ದ-ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7 
ಸ.50.00 ರಂದ 5190 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಎರಡು ಬದಿ ಕಾಂಸೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹಾಸನ ತಾ. ತಿಪಟೂರು-ದುದ್ದ-ಹಾಸನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖೆ 7 ರ ಸಃ 
36.49 ಬಂದ 37456 & 35.15 ರಿಂದ 37.69 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 4 ಪಥದ ರಸೆಗೆ 
ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) 


ಅರಸೀಕೆರೆ-ಹಾರನಹಳ್ಳಿ-ದುದ್ದ-ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ-ಹರಿಹರಪುರ- 


2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಕೂಪ ತ ಹರಿಃ 
ಹನು ಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


80.00 

57.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗ೦ದಿಚಿ 
100.00 

490.00 

495.00 

ಢ.ಒ.೧ಸ್‌ ಅನುಮೋವನೆಗೆ: 

300.00 0.00 ಪೆಜ್ಞಪ್‌ ಮಾಡದೆ: 
495.00 ಈ BSR 0.00 ಫಾರ್ಯದೇಣ ನೀಡಿದೆ. 


Infratech India 1 td} 


ಕಮಗಾರಿಯ ವಿಷಂ ]ವಿ2- 
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ಹಾಸನ ತಾ. ತಿಪಟೂರು-ದುದ್ದ-ಹಾಸನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಂಖ 7 ರ ಸಃ 
37.456 ರಿಂದ 40.956 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 4 ಪಥದ ರಸ್ಥೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ 
'ಕಾಮಗಾರಿ(ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) 


& 


5054-03-337-0-17-154-00u್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


1- 


ಹಾಸನ ತಾ. ತಿಪಟೂರು-ದುದ್ದ-ಹಾಸನ ರಾಜ್ಯ ಹೆಜ್ಬಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ರ ಸಃ 
40.956 ರಿಂದ 44.178 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 4 ಪಛದ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ(ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) 


5054-03-337-0-17-154-00ey 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರೆಸ್ತ-ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-57 
ಕಿ.ಮೀ. 455.45 ರಿಂದ 455,75 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಕೆರೆ ಏರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 
ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಚಿಕ್ಕಬ್ಯಾಡಿಗೆರೆ ಕೆರೆ ಏರಿ) (88903) 


5054-03-337-0-17-154-G0my 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಹಾಸನ ತಾ. ಕಿಪಟೂರು-ದುದ್ದ-ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-7) 
ಕಿ.ಮೀ. 51.40 ರಿಂದ 5190 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


5054-03-337-0-17-160-5uy 


ಹೆದ್ದಾರಿ ನೀಕರಣ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಆನೇಬೌಕೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ-2॥) ರ ಬೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಾದ ಅ.ನ.ಕೃ ವೃತ್ತದಿಂದ ರಾ.ಹೆ-21ರ 
ರಸ್ತೆ ಸ:63.508ಮೀ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.008.ಮೀ ಹಾಗೂ 
61.00 ರಿಂದ ಹೆಂಟಗೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00೨೦ದ 0.70ಪರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


5054-03-337-0-17-160-00uy 


ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ 


ಅರಸ ರ`ತಾಣ್ಣನಯಾದಾಪುರ ಸ್‌ಸ್‌ಕ್ಸಾ ಗ್ಪೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ತೇರುಬೀದಿ 
ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 5405 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಲಸ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


IES 


ಶಂಕರನ್‌ ಮಂದ ಇದಾರ ಸರತ ಪಾ ಪಾಸೀಹಳ್ಳ್‌ 
ದುಮ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಇಂಡೆಂಟ್‌ 10156 


§ 
2 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
Ll ರ ಕೌಮೆಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂ 
es | 
4 


RSE, OSE NEN. SEE SEES CSI SSE. NSE 


ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ರಾಪ್‌ (BSR 
lafratech India Ltd) 


ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ. 


495.00 


490.00 


13617.00 


ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ರಾವ್‌ (BSR 
Infratech ladia Ltd) 


ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದೆ. 


0.00 


ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


0.00 


60.00 


200.00 


260.00 


100.00 


Rajasab 1 
Banagar 


ರೋಡ್‌ ಫರ್ನಿಚರ್‌ ಕೆಲಸ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಪಿಮ 
ಬಿಲ್ಗು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


5054-03-157-0- ‘O-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0~-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ಲಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಲಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-397-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
10 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
1 ಈಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ಟೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಕೌಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುಬಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ೨ 3 ಗುತ್ತಿಗೆ ಜಾರರ ಹೆಸರು 


3 
ಬಳಗುಂಬ ಬಾಳನ [5 ಇಭಿಷೈದ್ಧ 
ಬಂಡೆಂಟ್‌ 10168 ಕಾನುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಸಿಮ 


ಬುಲ್ಗು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಸಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಂಡೇಕೆ SETAE 
ಸುಂಕೆದಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 5,00 ರಂದ 10.00 ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಇಂಡೆಂಟ್‌ 10152 


ಕಾಮಗಾರಿ ಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ ಅಂಕಿಮ 
ಬುಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕ್ಯಾತನಪ್‌ಕಣಕಟ್ಣ "ಹಾನ್‌ ಯ್ದ ಗಗ ಅವನದ್ದು 300 ರಂಡೆ 
5.20ಇಂಡೆಂಟ್‌ 10109 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿಟಿ ಅಂಶಿಮ 


ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೆಣಾಗಿದೆ 


200.00 


ಹಫನಹಳ್ಳ ಹದನ ಘದ್ಧ ಕವಗ ಸೇರು ಆನನೈ್ಗನಂತ 005 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಂರ್ಣಗೊಂದಿಣೆ ಅಂಸಿಯು 
ಬು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಕಟಿ.ಡೆ. `ರಸ್ತೆಯಿಂದೆ`ಕಂಬಾಳು `ಸೇರುವೆರಸ್ತೆ ಮಾ SET 
ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಇಂಟೆಂಟ್‌ 10166 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಉಟಿನು 
ಬಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಪಾಂಡೆ ಗರಗಸ ಷ್ಠ ಗಗ 
ಇಂಡೆಲಟ್‌ 10176 ಕಟನುಗಾರಿ ಪ್ರೂರ್ಣಗೊಂದಿಬೆ ಅಂಗವು 


ಬು ಬರಬೆಣಾಗಿದೆ 


ಪರ ಪಂ ಡಡ ದ್ದು ಗಗ ನ್ಯದ್ಧನಂತದ್‌ 


10182 
ಮೆಎಎಸ್‌ಐಪಿ y ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ದಂ ಸಾರ್‌ 'ತದ್ಗ'ಧಾಗಗ್ಪ ಕಸ ಕಳಿಷೃದ್ಧ [X00 Kh 
ರಿಂದ 4.00 


ಇಂಡೆಂಟ್‌ 10107 


ನಂಸ ಎದದ ಇರಕಸರುತ್‌ ಮಾರ್ಗ ಮಾರತ್‌ 
ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ಓಲಟ 4.೧0 ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಬಂಬೆಂಟ್‌ 10170 


ಕಲಸುಗಾದಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
'ಬಿಟ್ಗು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಮೆವಎಸ್‌ಐಬಪಿ 


ಸಿಯ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೋರ್ಕಿಗೆ 


ಸಿದೆ ಅಂಗಿಮ 
ಗಿದೆ 


§ 


ಉಮಗಾರಿಯ ವವರ \2)) 


w 
Fa 
ಹಿ 


3 
[ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೊನ್ನ ಸಮುದ್ರ `'ಮಾರ್ಗೆ`ಹೆಳಿಯೌರ್‌- 
ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 9.50 ವರೆಗೆ ಮರು 
ಡಾಲಬಲೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24950 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣಿ 
S054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಸಿ.ಎಂ. ರಸ್ತಯಿಂದ `ನಂಡತಗಹಡನಗರ ಸರುವ ಮಾರ್ಗ 
ಸುಂಕದಹಳ್ಳಿ ಕಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24733 


ಎಂಸಿಎ `ಕಸ್ನೆಯಂದೆ"ಎಸ ಕ್ಪಗಸ್‌ಕುಷೆ ಕ್ಥೆ ಮಾರ್ಗ್‌ `ಸಂಗನಸ ಳ್ಳ 
ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24444 


| || 


ಕ.ಟ.ಡಿ. ಕಸ್ತೆಮಂಡೆ ಕಂಜಾಳ ಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಪಾಗೊಕನಷ್ಯ .ಮೀ. 9.00 
ರಿಂದ 16.00 ಪಠೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24794 


3 
2 


ಅರಸ ರ-SಂEEASNO ಕಸ್ಟ E30 oS ₹00 ಪಕ 
ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24842 


ಟಿ.ಹಚ್‌. ರಸಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಎ. ಕಗ ಸ್‌ಹಪ ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಪಳಗುದ 
ಹಾಗೂ ಬಾಳೇವಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 150 ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24893 


KNENENKES ES EN 
in 


'ಹುಳಿಯಾರ್‌-ಕೇರಳಾಪುರ ರಸಂ 16.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 23.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಯರಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ರಾಂಪುರ ಮತ್ತು ಶಶಿವಾಳ ಕಿ.ಮೀ, 13.00 ರಂದ 
15.40 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24658 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


|ಎಂ.ಸಿ.ಏಫ್‌. ರಸ್ತಯಿಂದ ಎ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸಿಂ ೇನೆಹಳ್ಳಿ 
[ಚನ್ನಾಪುರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 12.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಇಂಡೆಂಟ್‌ 0164 


|] | 
H 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
ಲಕ್ಷ) 


80.00 


50.00 


180.00 


40.00 
80.00 


140.00 
150.00 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸೆರು 


ಶೀಎಲ್‌.ಎಸ್‌.ಟ್ಟಾನೇಶ 


ಶೀಎಲ್‌.ಐಸ್‌.ಜ್ಞಾರೇಶ 


ಶ್ರೀ. ಶಿವಾನಂದ 


ಮೆ:ನಎಸ್‌ಐಖಿ 


2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


0.00 
0.00 
0.00 


ಕೊಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂ 


ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಸಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಬಂದಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿದು ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


[| 2 
5054-03-337-0-01-154 
20 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಯುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಭಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
pI ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0--01-154 
2 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಯುಖ್ಯ ರಸ್ಪೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
ಬ ಶಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಣ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
25 ಕರಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಭಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
26 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01--154 
27 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 


ಸುಧಾರಣೆ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಆಅಲದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 


ಪಾಸ ರಮ ಸರವ ಮರ 
ಹೊಸೂರು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರುದನಹಳ್ಳಿ ಜ್ಯೋತಿಮಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 0.00 ರಂದ 4,00 

ಇಂಚೆಂಟ್‌ 10175 


ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲ 
ಬಲಬೇಕಾಗಿದ 


ವಾನನಪ್‌ ಇರ ದಾರ್‌ ಆಡು ಇಹಗಗಳಲ್ಲ ಅಧನ್ಪದ್ದ 

ಇಂಡೆಂಟ್‌ 10157 ಮೂರ್ಣಗೊಂಗಿದೆ ಅಂಪಿಮ ಬಲ್ಲ 
ಬದಟೇಕಾಗಿಲೆ 

ನವ ದ ಇಹ್ಮಧಗನ್ನ ತನಷ್ಯನ್ನಡಾಡ್‌ § 

ಮೂರ್ಣಗೊಂದಿಬಿ ಅಂಸಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


'ಬಿಕ್ಕವಾಯಕ; ಹಳ್ಳ ಠಾ. ಗಡಿಯಿಂದ ಕಣಕಟ್ಟೆ ಸ್‌ಣಿಜಿ ರಸ್ತೆ 5. 
ಕಿ.ಮೀ. ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24677 


00 Vo 
ಯೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಪಾಲನಪ್‌ ಮೀರ "ಪಾಯಾ ರವ ಮಾರ್ಗ 
ಕಣಕಚ್ಚಿಹಳ್ಳ ಕಿ.ಮೀ. 7.50 ಲಂದ 930 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಇಂಡೆ೦ಟ್‌ 24845 


ಮೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ ಅಂಥಿನು ಬ್ಲ 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಹಹನ ರಜನ 
ಮಾರ್ಗ ಸೀತಾಪುರ ಕೊಪಲು ಕಿ.ಮೀ. 100 ಓಂದ 300 ವರೆಗೆ ಷಮರು 


ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24686 


ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ ಉಂತಿಮು ಅಲ್ಗು 


ಶ್ರೀ. ಶಿವಾಸಂದ 
3 ಬರಟೇಕಾಗಿದ. 


ಪಕನಾಯಕನ್ಗ'ಪಲ್ಲೂಹ ಗರ 'ಮಂಡಕಣಕಟ್ಟ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ 2.00 ರಂದ 4.80 
ಂಡೆಂಟ್‌ 10112 


ವಾಷೌನಷ್‌ದಾಂವ ಡಾ ರಡ "ಮಾರ್ಗ ಗತರ 
'ಆದಿಹಳ್ಳಿ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಗಿಇಂಡೆಂಟ್‌ 10173 


ಸ್‌ಡಷಸ್ಥೆಯ`ತಯ್ಯ 


ಮಎಎಸ್‌ಐಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗ೧೦ಡಿದೆ 


ಅಂಫಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


೫ EEE 


OOOoonnol: 


[3 


[ 


ಸ್‌ F ಬ 


[7] 


i 


[ನಿದ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337~0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಭಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054--03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಪೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ MKS 


3 
ಮಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಕಲ್ಗುಂಡಿಗೆ ಸೇರುನ ರಸ್ಟಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
"ಇಂಡೆಂಟ್‌ 10174 


ಮೆಲ್ಲಾಪುರೆ-ಕಲ್ಗುಂಡ "ಮೀ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24781 


7.00 ರಿಂದ 


ಹಾರನಹಳ್ಳಿ-ಜಾವಗಲ್‌ ರಸ್ತಯಿಂದೆ ಹೆಂದ್ರಾಳು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತುಮೆಕೆ 
ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ಸೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 12.00 ಲಂದ 13.00 ಪುರು 
[ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24784 


ಯರೀಗೇ: ಹಳ್ಳಿ ಕಕವಾಕ`ರಾನನಾರ ಕಸ ಆಯ್ದ ಭಾಗ 
0.00 ರಿಂದ 2.50 
"ಇಂಡೆಂಟ್‌ 101 


ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌. ನಿಟ್ಟೂರು ಬಾಗೇಶಪುರ ಗಂಡಸಿ ದ ಸರೀಘಟ್ಟ ಗಡಿ ರ 
45,00 ರಿಂದ 50,00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಇಂಡೆಂಟ್‌ 10153 


ಗಿ ತು 


ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಜಾವಗಲ್‌ ರಸ್ತಖಂಡೆ ಪೈರಾಂಟಾರ ಮಾರ್ಗವಾ 
[ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಇಂಡೆಂಟ್‌ 10162 


ವಸ್‌.ಹೆಚ್‌-7 ರಿಂದ ಗಂಡಸಿ ಸೇರುವೆ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ. 12.00 ರ೦ದೆ 
ಇಂಡೆಂಟ್‌ 10169 


ಕರಗುಂದ ಕಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಡೇಹಳ್ಳಿ `ಕಮ್ನಾರಘಟ್ರ 
ನೀರಗುಂದ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಇಂಡೆಂಟ್‌ 10177 


ಗಂಡಸಿ ಸಂ: ಮೈದಾಸೆದಿಂದೆ ನೊಣವಿಸೆಕರೆ CEE 
ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ 
ಇಂಡೆಂಟ್‌ 10179 


ಅಂದಾಜು 'ಕೊತ್ತ (ರೂ. 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


5 


ಮೆಃಎಎಸ್‌ಐಪಿ 


ಮೆಸಿಣ್ದೇಶ ಇಚೆಜಿನಿಯಲ್‌ 
ಮತ್ತು ಕಂಟ್ಪಕ್ಟರ್‌ 


2018-19 ಬಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


0.00 
.00 


0 
50.28 


0.00 


ಕಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


3 ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಷಂ /ಲ್ರ he M 


EEE 


3 
ಹಾಸನ ಜಲ್ಲ ಅರಸೀಕಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀಬೀನಹಳ್ಳಿ-ಕಾರೇಕಿರೆ-ತಿಪೆಟೂರು-ದೆದ್ದ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ನರಪಳ 4700 ಕಿಮೀ ನಿಂದ 4800 ಕಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 35964 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


37 


ಹನ ಕ ಇಕಾ ನ್ಲೂಹಸ್‌EIವT ಕಸ್ತಹಂಡ ವಡಸಿ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡಯರಗನಾಳು. ಬಾಗೀವಾಳು ಸರಪಳಿ 0.80 


S054-03-337-0-01-154 


ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ [ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 140 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 35962 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-01-337-0-01-154 ಹಾಸನ ಜಫ್ಲ ಆರೆಸೀಕರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ಕಸ್ತಜಾಡ ಬಿದರ ಸೇರುವ 
ಮಾರಕೆ ಸರಪಳಿ 2. ಮೀ ನಿಂದ 4 .ಮಿ 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾರಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 400 ಕಿ.ಮೀ 


ರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ. 36434 
es ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 3 


ಹಾಸನ ಜಲ್ಲಿ ತೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ರಸ್ತೆಹರಡೆ ಎ.ಸಿ. ರಸ್ತಗಿ 
ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಸಿಂಗೇನಹಳ್ಳೀ, ಚನ್ನಾಪುರ, ಕುಡುಕುಂದಿ ಸರಪಳಿ 100 
ಕಿ.ಮೀ ಬಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 36433 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಪಾಸನ ಜಿಲ್ಲ ಆರಸೀಕರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಟಿ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಜಾಳು ಪಸ್ಟ್‌ 
ಮಾರ್ಗ ಬಾಗೂರನಹಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 9.೧0 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ಅಭಿವ ದಿ 
ಕೆಲಸ. 36436 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಬಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಕ್‌ ನಾರ್ಗ`"ಡಳಸಿಂಬ 


S054-03-337-0-01-154 ಹಾಗೂ ಬಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.20 ರಿಂದ 4.20 . 4.55 ರಂದ 5.40 


Ko (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ |ಮತ್ತು 5.75 ರಿಂದ 5.95 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (49271) 
ಸುಧಾರಣೆ 
ಠೌನ ರ ಪನ್ನಾನಕ ಕಸ್‌ಜಂದೆ ಹಯಾ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
5054-03-337-0-01-154 ಪೊನ್ನಸಮುದ, ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ನಾಗೇನಹಳ್ಳೀ ಕಮಲಾಪುರ ಕರಗುಂದ 
43 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಬೋರನಕೊಪಲಾ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೃದ್ಲಿ 9.00 ಟಂದ 
ಸುಧಾರಣೆ 14,00%೦ಡೆಲ೬್‌ 10180 
ಕಸಕರ ತಾ `ಮೆತ್ತಾಪುಕ ಪ ರಿ 700 2 
SOSA ONO O14 ನನರ ಮದ್ದಪರ್‌ ಪಂ ರಡ ಪತ್ತ 
5 11.0 ಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (49579 
4 ( ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 9.50 ರಿಂದ 100 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (49579) 


ಸುಧಾರಣೆ 


ಅಂದಾದು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
ಲಕ್ಷ) 


50.00 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


gy 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದೆ 


'ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೋಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅಂತಿಮ ಲ್ಲು ಪಾವಶಿಸಿಜಿ 


100.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


Mif'cct dich 2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
$' ಅನುದಾನ 
——— ಇ 
ಜಿಸೆ. ಮಂಜಣ್ಣ 0.00 
ಜಿ.ಸ. ಮಂಜಣ್ಣ 0.00 
ಗಂಗಾಧರ್‌ .ಬಿಕೆ. 0.00 
ಗಂಗಾಧರ್‌ .ಬಿಕೆ. 0.00 
ಗಂಗಾಧರ್‌ .ಬಿಸೆ. 0.00 
[ಶೀಎಲ್‌್‌.ಎಸ್‌.ಜ್ಞಾನೇಶ 2.31 
ಮೆಎಎಸ್‌ಐಪಿ 0.00 
ಸೀವಲ್‌,ಎಸ್‌.ಜ್ರಾನೇಶ 0.00 


ಗ 2018-19 ಐಡುಗರೆಯಾದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 7 ಕೊಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂ 


|] 3 3 
5054-0370054 ತರಸಾ ಎಂಸಎಧ-ನಡ್ಞೂಡ "ದಾಗತಪರT - 
45 ಟೆ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ [ನಸರೀಘಟ್ಟ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 28.00 ರಿಂದ 33.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ(49293) {00.00 ಹ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 'ಅರಸೀಕರ ತಾ. ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ರಸ್ತಯಿಂದ ಎ.ಸಿ. ರಸಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತ ಮಾ 
"೨೨ wl sh k _ ¥y 
46 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ರನ್ಗೆಗಳೆ ಸಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತ 13.00 ರಿಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃಣ್ಣ (41641) RATE: SCALE 


ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಕಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳ - ಅರಕರೆ ರಸ್ತ 05.00 ಏಂದ 06.40. 
47 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ 05.00 ರಿಂದ 6.40 , 08.00 ರಂದ 09,00 ಮತ್ತು 12.00 ರಿಂದ 15.00 


ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (49317) 


100.00 ಮೆ. ಕರ್ನಾಟಿಕ ಕ್ರಷರ್‌ 
100.00 ಶಿವಾನಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
kl 


100.00 
100.00 


5054-03-337-0-01-154 ಹುಳಿಯಾರು - ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ಟಯಿಂದ ಶಂಕರೇಶ್ವಃ 


= 
pe (ಯೋಜನೆ) ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿ ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ, ವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 


ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಕೂರು-ಹೊನ್ಸಾವರ ಸಮಂ ಮಾಯಾರ್‌ 'ಹರಾಪ 
5054-03-337-0-01-154 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 270 ರಿಂದ 220 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ, 1.48 ರಂದ 
49 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ |12.30 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ (49380) 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಅರಸೀಕರೆ ತಾ ಬಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕರೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರುನ"ರಸ್ತೆ 780 
ರಿಂದ 10.30 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಬರುಪ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಾದ ಸೂಳೇಕೆರೆ, 
ಆನೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 


ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (67308) 


5054-03-337-0-01-154 


50 ಯಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಭಾರಣೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅರಸೀಕಲಿ ತಾ॥ ಬೆಂಡೇಕೆರೆ-ಗರುಡನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಯೀ 200 ರಿಂದ 6.00 
ಕಿ.ಮೀ, 8.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 16.00 ರಂದ 18.35 ಕಿ.ಖೀನಲ್ಲಿ 
ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಾದ ಕುರುವಂಕ ಹಾಗೂ ಮರಟಗೆಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (66969) 


5054-03-337-0-01-154 
51 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಿಯ ನನರ [24 ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು iE ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಡ ಹಂ 
3 al ಸ್‌ 
SEIT SITS TE TRITON Tod 700 iia 
5054-03-337-0-01-154 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಾದ ಚೆನ್ನಾನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತು 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ [ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗಾಸುದಲ್ಲಿ ಅಪೋಚ್‌ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹುಗೂ ಅಭಿಸೃದ್ಧಿ 93.68 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸುಭಾರಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (67349) 


SEN EEE STI Ties 4 ನಾ 
ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗಡಿ ಆಸೆ 2300 ರಂದ 30.00 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಪು 
ಪರಿಮಿತಿಯಾದ  ಮಾದರಹಳ್ಳಿ ಚೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಛೈರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ 
ಗಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃಗ್ರಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (67292) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


SIE ೈತ್ಷನರ್ನಾದಾಡ ಸಷ \ ನಾ 

ಸೇರುವ ರಸೆ ಮಾರ್ಗ ತಾವರೆಹಳ್ಳಿ ಬೊಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ. ಚಿಕ್ಕಜ್ಞಿಕಟ್ಟಿಯಳ್ಳ 

5054-03-337-0-01-154 ಸಾವಂತನಹಳ್ಳಿ, ಡಿಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ಟೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 

(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಲಸ್ಷೆಗಳೆ ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಸೀನಲ್ಲಿ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿನಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿಸಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೃಥ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (67095) 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


68.88 


ಬಿಡೆ ಷ್ಣ "ಕಷ್ಥಾನರಾದ ಸನ ಸರಪರ 
[ಹುಳಿಯಾರ್‌ ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ವೆ ಕಸುವನಪಳ್ಳಿ ಕ.ಮೀ 4,00 ರಂದ 8.00 
ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಾದ ಕಸುಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 
ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮುಗಳಲ್ಲಿ ಆಪೋಚ್‌ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಬೃದ್ದಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (67307) 


5054-03-~337-0-0-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ದಸ್ಟೆಗಣಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


49.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಲಡದೆ 


SITS TSSರ್‌್ಪಾನಾಡರಡ್ಳ ರ್‌ 3 ರಡ 

S054-03-37-0-01-154 12.00 ಕಿ.ಖೀಸಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮು ಪರಿಮಿತಿಯಾದ ಕರಔಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 

(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಣ್ಯು ಲಸ್ಟೆಗಳೆ |ಕಲ್ಲುಸಾದರಹಳ್ಳಿ ಗಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿನೃ್ಧಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (67342) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


32.00 


£% 
| ವಧಾಗ 


5054-03-337-0-01-154 


52 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ಲಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
65 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಲಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
3054-03-337-0-01-154 
66 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


S054-03-337-0-01-154 
67 ಪಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುಬಾಸೆ 


ಅರಸೀಕಲ ತಾ ಸಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಂಡೇಕೆರೆ-ಗರುಡೆನಗಿರಿ "ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸುಂಕದಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 030 ಹಾಗೂ 2.70 
ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೊಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕರಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 


Ry ಇಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (66972) ಈ 


ಅರಸೀಕರ ತಾ। ಜಾವಗಲ್‌ -ಕ 00 ಬಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ 


ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ (66973) 125.66 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಆರಸೀಕಲ ತಾ॥ ಬಾಬೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಗೇನಡಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ" ಮಾರ್ಗ 
ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಆದಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಂದ 3.00 5.ಮೀ ವರೆಗೆ 
ಗಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಹೋಚಜ್‌ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
(67339) 


ಅರಸೀಕರ ತಾ॥ ಹುಳಿಯಾರ್‌ -ಕೀರಳಾಪುರ ರೆಸ್ತೆಯ 16,00 ರಿಂದೆ 23.00 
ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಯರಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ರಾಂಪುರ ಮತ್ತು ಶಿವಾಳ 
ರಸ್ತೆ 5.00 ರಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 12.00 ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ 
[ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಾದ ಯರಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾಪುರ. ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ f 
ಮತ್ತು ಶಶಿವಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಫೂಣಳಗೊಂಡಡ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (67328) 


ಅರಸೀಕರೆ ಈ॥ ಎಂಸಿಎಫ್‌ ರಸ್ತಖಂಡೆ ಬಿದರ ಸೇರುವ ಸ್ತ 
ಮಾರ್ಗಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಮಂಗಳಾಮುರ, ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 6.50 ರಿಂದ ₹8.50 
ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಾದ ಅಲದಹಳ್ಳಿ. ಕರಮಾರನಹಳ್ಳಿ 


ಕಾಮೆಗಾಲ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪೋಚ್‌ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (67074) ಸ 


ನಕರ ಕರಗಂದವಾಲಾಪಕ್‌ ನಾರಾ ಹಪ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳ 
7.30 ರಿಂದ 9.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (67320) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


32- 


3 
ಅ ಠಾಗ"ತಂರನಪ್‌ ಮಂದ ದಾಸ್‌ `ಹಷ್ನಾಣಪ್ಳ ಕಳ್ತಾ 
ರಸ್ತೆ 860 ರಂದ 10.00 ಕ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಾದ 
[ದಾಸೀಹಳ್ಳಿ, ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದುಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿಸಿ 


ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (67327) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


'ಅರಸೀಕರ ಈ॥  ಜ್ಯೋತಿಮಲ್ಲುಪುರದಿಂದೆ ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನೆವಾರ 
(ಎಸ್‌.ಹೆಜ್‌-206) ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ತಳಲೂರು ಕೊಪ್ಪಲು. 
ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಲಾಳನಕೆರೆ, ಕೆಲ್ಲಂಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 
ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಾದ ಕೆಲ್ಪಂಗೆರೆ, ಕುಣಗಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 
ಜೋಡಿಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೋಜ್‌ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (67094) 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಲಸ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 |ಅರಸೀಕರೆ ತಾ. ಹಾರನಹಳ್ಳಿ - ಸೆಖ್ರಾಯಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಸರನಳ' 1100 ರಂಡೆ 


ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ 13.00, 14.00 ರಿಂದ 15.00, 16.00 ರಿಂದ 17.50 ಮತ್ತು 21.50 ರಿಂದ 
4 26.00 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, (66971) 
5054-03-337-0-01-154 ಅರಸಕಕಾಗಪಾಕನಹ್ಗ್‌ ರಾಮನ 50 ರಂದ 330 
1 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಾ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (66970) 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 ಅರಸೀಕರ ತಾ॥ ಜಾವಗಲ್‌ - ಕೋಳಗುಂದ ರಸ್ತ 15.00 ರಿಂದ 22.00 
ees (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (66967) 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-00-04 [ನನ ರಸಮಂದ ಕನರಪ್ಳಾ ಮಾಡಗಡನಪ್ಸಾ ಪರರ ಸಪ 
ಕಾನನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಗಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಮಗಾರಿ (ಭೂಸ್ಥಾಧೀನ ಸೇರಿ)ಇಂಡೆಂಟ್‌ 10318 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 [ನಟಿ ರಸ್ತಯಿಂದ ಕಿನ್ನೆರಹಳ್ಳಿ-ಮಾಚಗೌಡನಪಳ್ಳಿ-ಮೂಡಲಕೂಪ್ಪಲು 
oN Ki (ಯೋಜನೆ) ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳಿ |ನರದನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 


0.00 ರಿಂದ 5.30 ರಪರೆಗೆ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ24195) 


ಸುಧಾರಣೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 


2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ವರೆ! 
ಗಸ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಾರಕ ಹೆಸರು ಬ 


239.34 ಗಾ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕೊದುಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


100.00 


KN 
260.00 ರಾಯೀಗೌಡ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು 
ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಲ್ಲು 
ಒಬರಬೆಕಾಗಿದೆ 


2 
5054-03-337-0-01-154 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
ಶಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 
SE SR 
5054-03-337-0-01-154 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣಿ 
A 
5054-03-347-0-01-154 
ಹಾಿಸಸ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಲಸ್ಟೆಗಳೆ 
ಸುಭಾರಣಿ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಭಾರಣಿ 


5054-03-337-0-01-154 


80 (ಯೋಜಸೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
81 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ನೆಗಳೆ 


ಸುಭಾರಣೆ 


NE SSR 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ (3ಖ್ರಾ 


3 
ಬೂಟನರಸೀಯೆರ ತಾ॥ ಬನಪಪ್ಪ ಮೊ ಡ್ಲಕೊನ್ನಹ ಮಾರ್ಗ 


ಚಿನಕುರುಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 450 ಪಠೆಗೆ 


ಳಸರಸಾಪುಕ' ಕಾಮಾ" ಹಂಡರ ಹಾಟಗೋಡನಷ್ಳ್‌ 
ಮೂಲಕ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀಂ,00 ರಂದ 6.40 ರ 
ವರಿಗೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 35051) 


ಹಾಸನ ಇತ್‌ ಸಾನ ಇಲ್ಲಾ ಆರಕಲಗಾದ ನಿಧಾನ ಸಧಾ 
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೈಸೂರು-ಸಾಸನ ರಸ್ತೆ ದೊಡ್ಗಹಳ್ಳಿಯಂದ ನಗರನಡಳ್ಳಿ- 
ದೇವರಮುದ್ದನವಳ್ಳಿ-ಮೂಡಲಹಿಪ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಶ್ರನಣಬೆಳಗುಳ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮಿಶೀ.೧.00 ಲಲದ 2100 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ನೀರಾವರಿ 7) ಅಭಿವೈದ್ಸಿ ( 
35946) 


ಹೂಳನರಸೀಪುರ ತಾ, ಹೂಳನೆರಸೀಪುರ - ಳಮೃಸೂದು -. ಸಾಲಿಗ್ರಾ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.625 ರಿಂದ 1.625 ಕಿಮಿ) (43617) 


ಹೊರಸು ವಿಯ ತ್‌ಾ 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಹಿಳಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 515.50 ರಿಂದ 516.30 ರ ವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (55392) 


ಳನರIಾಲ್ಲಾರಸೊರೂಡ-3 ನರಾ ಸ್ಟ್ಥಹಾವ 
ಮುತ್ತಿಗೆಹಿರೇಹಳ-ಡಣಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-ಮೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು-ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.00 ರಿಂದ 450 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ (66755) 


ಕನಸಪರಸಾಲ್ಲಾಪ ಹೊಳವು ಠಾ ಗೊರೂರು 
ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ಮುತ್ತಿಗೆಹಿರೇಹಳ್ಳಿ-ಡಣಾಯಕನಹಳ್ಳಿ. “-ಮೂಡಲಕೊಪಲು- 
ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ ೧.00 ರಂದ 2.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡ್ರೈನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(2.00 ಕಿ.ಮಿ) (66738) 


ಅಂದಾಜು ನೊತ್ತ (ರೂ. 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಕೊಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕರಗಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


ಅಂತಿಮ ಬಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಎಸ್‌.ನನಿರಾಯಣರೆಡ್ಗಿ 60.00 


ಕನಸ್‌ ಅಶ್ಸಥನಾರಾ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಬಿ.ನಾನ್‌. ಮಂಜೇಗೌಡ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಿದೆ 


ಸಖುಂಶಿಪರಂಕದ್‌ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಟಿಚೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


j 2018-19 ಯಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವವರ (ಗ್ರಾ kc ಈ. | ಗಗ ದಾರರಹೆಸರು | ni ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಈ RS 


_ ಮವ 
ರ ತಾಲ್ಲೂನ ಇದಂ ಇರಾ ಮಾಡಗ್‌ಡನಕ್ಸ್‌ 
3054-00-54 [ಮೂಡಢ್ಡಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ 2.50 ರಂದ l 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ |4.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡೈನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(2.00 ಕಿ.ಮೀ) ) . ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ _ 2 X ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸುಭಾರಣೆ 


ಸೊಳನೆರಸೀಪುಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ-ಶ್ರನಣೂರು-ಪಂಡಗಕಕಸ್ತ್‌ 
5054-03-337-0-01-154 ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00. ಸರಪಳಿ 245 ರಿಂದ 5.00 ಹಾಗೂ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ |10.50 ರಂದ 13.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ jf ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ(7.05 ಕಿ,ಮೀ) (66815) 


ಹೂಳನೆರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೊಳೆಕಾಳೇನೆಪಳ್ಳಿ 
5054-03-337-0-01-154 kod Karnes Mer-yrpbpaaers ದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸೈ ಕಾಂಕ್ರ Fy A EA aE EE IE) ಎಂಶಿಪಶಂಕರ್‌ 54.55 ಮುಗಿದಿದ್ದು ರೋಡ್‌ 
0.18 ರಂದ 180 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ(180 ಕಿಮೀ) (66775) ಫರ್ನಿಚರ್‌ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 


ನೊಳನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದೆ 'ಸಳಂಬಿಗೆ'ಗ್ತಾ A 
5054-03-337-0-01-154 [ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.08 ರವರೆಗೆ 550 ಮೀ ಅಗಲಕ್ಕೆ ರಸೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 0.08 ರಂದ 190 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 45 = ಎಂಶಿವಶಂಕರ್‌ 75.63 ಮುಗಿದಿದ್ದು ರೋಡ್‌ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(190 ಕಿಮೀ) (66723) ಫರ್ನಿಚರ್‌ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 
5 ಕ್ಷೇತ್ರ ¢ 8 
5054-03-337-0-01-154 ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.40 ದಿಂದ 5.90 , 6.70 ಬಿಂದ 7.60 ಮತ್ತು 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ [8.00 ರಂದ 8.60ಕ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (41818) ್ಲ ಕೆ.ಆರ್‌.ನಿಂಗರಾಜಪ್ಪ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಹನಿಸನ 


ಹಾಸನ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಣ್ಯು ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಭಾರಣಿ 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳೆ 


3054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ, 
ಲಕ್ಷ )) 


2048-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ವಿಷರ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಜಾರರ ಹೆಸರು 


3 
ತಕಲಗಾಡ್‌ ತ ತಾವು" ರಗಾಡ-ಹಾಡಗುತ್ಯ್‌ 
ಹಳ್ಳಿಮ್ಮೈಸೂರು-ಕಬ್ಲೂರು-ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 24,00 ರಂದ 37.80 


ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (66960) 195.00 


ಅರಕಲಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂಗಿರೂ-ಮಾಕಬಳ್ಳಿ-ಗುಬ್ಬಿ- 
ಶಿಡಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 17.00 ರಿಂದ 27.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


(66870) 


175.00 ಎಂಿ.ಚ್‌.ಮಹೇಣ್‌ 123.00 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಶ ಹಂ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


ಅಕಳಗಾಡ ತ್ರ ಪೊರ ಇನ್ಲೂನ ನತ್ತ ನಾಡಗನತವ 
ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 000 ರಿಂದ 485 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
[ಕಾಮಗಾರಿ (66842) 


ಎಂ.ಟೆ.ಚ್‌.ಮಹೇಬ್‌ 


SS ಹಸನದ IE TO TN oT 
ಕಿ.ಮೀಪರೆಗೆ ಹುದ್ದೇನಡಳ್ಳಿ-ಮಂಚೇನಪಳ್ಳಿ-ಹಂಗರಹಳ್ಳ ನಾಂರಯಕರಹಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ 
'ಮೂತಿಕಿರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾಪಾಣಡು ಅಂದಾಜು) 
(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ 35093) ? 


150.00 
125.00 
ಹಾಸನ ತಾ ವಷ್‌ ಬಾಡ `ಸಮಂಡ ಇಂಧ ನನ್ನಾ 
ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗುಂಡಕೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ದೆಸೂರು ಕಡಣರಪ ಲ್ಸ ಗುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ 
200.00 


ಸಂಲಗ್ಗಮೆ ಸರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ 23.00 ರಂದ 29.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಉಮಗಾರ(41381) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 


ಬಸ್ಸು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಆಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಃ 


ರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಹಾಸನ ತಾಃ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
18.00 ರಂದ 
(41402) 


ಕರಡಶ-ನೈಂಹ್‌್‌ನನಾಡು ಕಸ ಹಾಡ್‌ಟE ¥ 
ಮಾರ್ಗ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಬ್ಬಳಿ. ಕೃಷ್ನಿಪುರ ಕಿಮೀ 
2300 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಜ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಿಗೂಂಡಿಬೆ - 


ಅಂಶಿಡು ಬಲ್ಲು ಪಾಸತಿಸಿಬೆ 


ನತಿಸಿಬ್ರಿ 


ಹಾಸನ ರಡರ-ಚೈಂ ಹ IST DoS 300 
ವರೆಗೆ ಅಭಿಪೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (41401) 


150.00 
150.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಇದುಗಾರಿಯ ವವರ | 


& 


3 

ಕರನ್‌ ಕಸ್ತನಂದ ಹಕಾರ ಹಾಸನ್‌ ಇನ್‌ 
ನಿಡುಡಿ ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ತಿಪಟೂರು-ದುಡ್ದ-ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಸರಪಳಿ 1.20 ೮ (ಯಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಹಾಗೂ 3.40 ರ 


(ಚಿಟ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾನು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಢಿ 


S054-03-337-0-01-154 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣಿ 


ನವರ ರಸ ಕ್‌ನಾಡ ಗಾವ ವಾರ್‌್‌ವ 
ರಸ್ತೆ ಸರಪಳ:1.80 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹಾಗೂ ಅದೇ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 
4.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇರುವ 120 ಕಿಮೀ ಇರುವ ಗಾಮೀಣ ರಸ್ಥೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(ಸ:0.00 ರಿಂದ 1.20 8.ಮಿೀ)(60583) 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಹಾಸನ ಸಾಲಗಾವ ರಸ್ತಿಯಿಂದ ದೂಡ್ಡಕೂಂಡುಗೂಳ ಹು ಓೂಪಲು ರಸ್ತೆ 
5054-03-337-0-01-154 ಕಿ.ಮೀ.2.00 ರಿಂದ 3.808.ಮೀ ವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ |ಕಾಮಗಾರಿ.(ಕಿ.ಮೀ 2.00 ಟಂದ 3.24 ವರಗೆ)(67204) 
ಸುಭಾರಣೆ 


ಹಾಸನ `ಕಾನ್ಗೂಹ ಡರ ವೈಲಹ್ಸ್‌ ಕಸ್ತಖಂದ ಉಗನಕೊಪ್ಪಲು. 

5054-03-3397-0-01-154 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಬಾರೆ ಮಾರ್ಗ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಕಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.20 

(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ |ರಿಂದ 4,90 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (67363) 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಹಾಸನ ತಾಗ ಎನ್‌ಎಸ್‌ ರಸ್ತಹಂದ ಸಚ್‌ಪರ್‌ಎಸ ಕ್ವ ೯ 

5054-03-397-0-01-154  |ಮಾಲಗುಡಿಕೊಪ್ಪಲು ಸಿಂಗಪಟ್ಟಣ ಕಿ.ಮೀ 130 ಲಂದ 4.00ಕ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ 

(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ವಗಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಕಿ.ಮೀ.1.30ರಂದ 3.55ರವರೆಗೆ) 
ಸುಧಾರಣೆ (67196) 


ಹಾಸನ 


ಕಾನ ಾ7ಬಿಎಂ್ನಮಂದಗಾಡೇನಪ್ಸ್‌ ಮಾರ್ಗ ನಕ್ಯಕನಷಳ್ಳಿ 
5054-03-337-0-01-154 ಹಾರನಹಳ್ಳಿ, ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಬಾರೆ, ಚಿಕ್ಕಕರಡೇವು ಕುಂದಾರು ಮಠ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ |8.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.50ಪರೆಗೆ (ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು) 
ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 35089) 


¥en 


HOOOBARS 


054-03337005 [ಕಾನನ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಿರಗ್‌ ರ 500 508 70 ರಗ್‌ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ು ರನೆಗಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗು ಸಃ3.70 ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ(67258) 


ಸುಧಾರಣೆ 


101 ಹಾಸನ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
ಅಕ್ಷ) 


| 
z RS 


150.00 


150.00 


50.00 


50.00 


100,00 


120.00 


300.00 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


ಹೆಟ್‌.8ೆ.ಕಾಂಪೆರಾಜು 


ಎಸ್‌.ಕೆ. ರಮೇರ್‌ 


ಎ.ಚಿ.ದೇವರಾಜೇಗೌಡ 


ಹೆಚ್‌.ಕೆ.ಕಾಂತರಾಜು 


80.60 


ud KN 
ಎಂ.ಟಿ.ನಾಗರಾಜ್‌ {10,95 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸಿ.ಡಿ. ಕೆಲಸಮುಗಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ 
ಪ್ರಾರಂಬಿಸಬೇಕು 


102 


103 


104 


105 


ಹಾಸನ 


ಹಾಸನ 


ಹಾಸನ 


ಈಾಸನ 


ಹಾಸನ 


ಹಾಸನ 


ಶಠಾಸಪ 


ಹಾಸನ 


ಹ 
ತ ನಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನಸುಜಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಶ 13) ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


ಹಾಸನ" ತಾಲುನಾ"ಹಂಲಗುಂದ`ಜಾನಗ ಲ ಹಾರದು 
ಭ್ರಮದೇಪರಹಳ್ಳಿಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಳೇಬೀಡು- 
ಅನೆಚಾಕೂರು ೭ಸ್ಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮು ೧.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ(57257) 


5054-03-337-0-01--154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


6.25 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಮುಗಿದಿದ್ದು ಸಿ.ಡಿ. ಕೆಲಸ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


114.13 


ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಲ್ಳ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರೆಸ್ನೆಯಿಂದ ಟಿ.ಡಿ.ಕಜ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 'ಕಂಕದೆ 
ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಶಂಕ. ಶಂಕದಹೊಸಳ್ಳಿ, ಇಬ್ಬಾಣೆ ಮಾರ್ಗ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಜ್‌-57) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗೂರ(67256) 200.00 ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌ ರಾಮೇಗೌಡ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳೆ 


330 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ರೋಡ್‌ ಫರ್ನಿಚರ್‌ ಕೆಲಸ 


ಸುಧಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಆಗಿದೆ 
ನರನ ನರ್‌ ನನಾತ್‌ SE § “1 
5054-03-337-0-01-154 ಕಲ್ಲುಗುಡುಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಗೊರೂರು - ಚಿನ್ನಕುರಳಿ ಸೇರುವ ರಸೆ ಅಗಲೀಕರಣ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಹುಖ್ಯು ರಸ್ಷೆಗೆಳೆ [ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂಬಾಜು) (ಇಂಜೆಲಟ್‌ ಸಂ 35048 ) ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌ ರಉಮೇಗೌದ ಕಾನುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದ 


ಸುಧಾರಣೆ 


054-03700154 ರನನ ಮಾರ್ಗ ಮಗ್‌ ಸ 
2.608. ರಿಂದ 3.678.ಮಿ ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಲನ್ಷೆಗಳಿ 

ಸುಭಾರಣೆ 
5054-0370015 ಪಸನಪರೂನದೃಪರಾಷತ್ಥ್‌"ಹಂಡಕನ್ಸಾ್ಸ್‌ ಸರತ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಗಳ [ನರನೆಳ ಕಮೀಂ.00 ರಿಂದ 150 ರವರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮುಗಾರ(ಬದಲಿ 
) ಕಲಣ್ಟು ಲನ [ಮಗಾರಿ) (ಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 35092) 


ಕಾಮಗಾಲ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
35091) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡದೆ 


ಸುಧಾರಣೆ 
gm TB ಮೆ 
5054-01-337-0-01-154 ಹಾಸನ ತಾ: ನಚೆವಾರನಹಸ್ಸ ಸಯಡ ಹನ್ಲದ್ಲಕ ಡನ 


ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ಲಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಳಿ 
ಅಸ್ಪ ಮುಣ್ಯ: "ಉ್ತನಳೆ ಗ ಬರೀಕದೆನ ಸಂಮುಗಾರ (41219) 


ಸುಧಾರಣೆ 
SOOT 01S ಹಾಸನ 3 ನನ್ಯೂರುಎಂಸಎಧ್‌ಕಸ್ನಯಾದ್‌ ಮಾಗ್‌ ರಗರಸನಪ್‌ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಳ್ಳು ರಸ್ಸೆಗಳಿ ಐಲಿ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ರಸ್ಸೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ವದೆಗೆ) 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-037 0-OISd ಪಾಸತ್‌ ಯಾರ ಪತ್ಗತ್ಸರ ಇವನು ್‌ | is ಸ್‌ 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.65 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀ.ರಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುತ್ತು 
ಡಾಲಬರೀಕರೇಂ ಕಾಮಗಾರಿ(67193) 


ರಮೇಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ವೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


3 
ುದ್ದ ಹೋಬ ಪಾಗತಷ್ಕ್‌ಹಾಂದೆ ಅರಸೀ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (67241) 


> 
1.50 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ.(ಕಿ.ಖ೨.0.00ರಿ೦ದಿ 0.90) (67072) 


ಮತ್ತು ಡೂಂಬರೀಕರಣ 


[- 


ಯೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 160 
ಕಾಮಗಾರಿ, (67226) 


ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಣಜನಕ ಳ್ಳ-ಹಂಪಃ ಹಳ್ಳ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿದ 2.20 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(67240) 


ಹಾಸನ ತಾ॥ ಕಚ್ಛಾ: ಹೋಬ ಕಬ್ಬತಿಯಿಂದ ಆಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗೊರೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ(67208) 


ಎನ್‌.ಸಿ.ಎ ರಸಯಿಂದ ಅಂಕೀನಪಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಂದ 0.50 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 35113) 


ಎನ್‌ಸಎರಸ್ಸೆಯಂದ ಡೊಡ್ಡ ಕ್‌ ರ 
0.75 ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಗ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 35114) 


0.00 ರಿಂದ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೊ. 
ಲಳ) 


[= 
Tn 
[= 
[=] 


100.00 


2018-19 ಅಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 
ಸ್‌ ಅನುದಾನ 
SJ. ೫ 


ಬಿ.ಎನ್‌.ಮಂಜೇಗೌಡ 84.00 


| 
ಬಿ.ಎನ್‌.ಮಂಜೇಗೌಡ 


ಕೌಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


3.50 ಕಿ.ಮಿ 
ಡಾ೦ಬರೀೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು 
ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಂದಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಷಂ 1% 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಖ ಹಂಇ 


2016-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಗು ಹೆಸ 
ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು ಕ 


3 7 
ಚನ್ನರಾಯಖಟ್ಟಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ [NEED ರಸ್ತ ಮಮಿಟೂವವಿಮಮಮೂ ಎ 
5054-03-337-0-01-154 ಮಾರ್ಗ ಜಚಾರುಡಿಪಳ್ಳಿ -ಜೇಡಿಗನ ಹಳ್ಳಿ- ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳ-ಹಳೆಬೆಳಗೊಳ- 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸೋರಹಳ್ಳಿ, ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ಲಂದ 150 ಕಮೀ. ಪರಗೆ ಸ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಂಬಾಯಣರೆಣ್ಣಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (58325) 
09403-337005 ಬನ SN SES IETS Do 1300 4 ASE 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಲಸ್ತೆಗಳಿ ರವದಿಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತೆ'ಅಭಿವ್ನ ವ್ಯ. (6716) ನನ್‌ ಹಟ್‌ ಮುಂದ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 


ಸುಧಾರಣೆ 
ನೆರಾಯಪ್ರಾ` ಹವಾ ಕನನ ರಮಂದ ಚಪ್ಪಡಷ್‌ 


K] 


5054-03-337-0-01-154 [ರಸ್ತ ಮಾರ್ಗ" ಕೂತ್ತಮಾರನಹಳ್ಳಿ-ಸಂತೆಬಾಚೆಹಳ್ಳಿ-ಜೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಸರಪಳಿ 9.60 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ನೆಗಳೆ ರಂದ 10.60 ರನರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (67200) ಪಿ.ಟೆ.ರಉ೫ಜು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
ಚನ್ನರಾಯ ಈಗ ಸನಕ ನ್ಗರ ಮಾದ WTS Nn 
5054-03-337-0-01-154 ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಸ್ಟೆ ಮಾರ್ಗ ಗಿರೀಕ್ಷೇ ತ್ರ-ಜನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ- ಕಾರೆಖಳ್ಳಿ-ಅಣತಿ- ಎಸ್‌.ಐಂ. ಅಬ್ದುಲ್‌ 
121 ಹಾಸನ "| (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ ವಳಗರೆಡಳ್ಳಿ-ಬಿದರೆ-ಬಾಳಿಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸರಪಳಿ 16 20 ರಿಂದ" 17.00 ಹಫೀಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸುಭಾರಣೆ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (67343) 


ನೈೆರಾಯಿಪ್ರಿಣ” ಕಾಗ ಸವಿತೆಗಾಚನಂಡ ಸಾದ್‌ ಸಸ 
5054-03-337-0-01-154 ಮಾರ್ಗ ನವಲಿಗೇಟ್‌ ನಂಲೆ-ಆದಿಹಳ್ಳಿ-ಚಟ್ಟನಹಲ್ಳಿ-ಅಣತಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 


ನಸ್‌.ಯೆಚ್‌ಿ. ಮುಜಾಹಿದ್‌ - 
122 ಶಾಸನ (ಯೋಣಸೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ |ಸರಪಳಿ 1.00 ಅಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಠ ೃದ್ಧಿ. (67238) is sf ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
ವ 05403-70011 ಚನ್ನರಾಯಿಸದ್ರಾ" ಗಂಡ ಸಂತ ಮೃವಾನ-ನಾಣವಿಸರ`ತಸ್ಗಸರಪಳ 
is ಹಾಸನ: (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ನೆಗಳ 37.00 ರಿಂದ 4200 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಶೀನಿವಾಸಮುರ-ನಲ್ಲೂರು- ಕೆ.ಎಸ್‌ ಅಶ್ಪಥನಾರಾ ಕಾಮಗಾದಿ ಪಾಂಡ 
ಸುಧಾರಣೆ " ಅಡಗೂರುಗೇಟ್‌) (67190) ಯಣಗೌಡ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾನತಿಸಿದೆ 


05403-33701 ಬನ್ನರಾಣಪದ್ರಣ ತಾ ವಾಗಣರ ಕಸ್ಗಹಂದ ಪೆಡ್ಗರಸಳ್ಳಿಇಖಾರ್ಗ ಬಸ, 
124 ಹನನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಪರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
(66903) 


ಮಂಜುನಾಥ 


ನಾಯ್‌ ಮನವಾ ಪಕ 
ಸರಸಳ 0.00 ರಂದ 2.50 ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (66905) ಕೆ.ಎಸ್‌ ಅಷ್ಯಥನಾರಾ 


25 ವ 
125 ಕರಿಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ನೆಗಳೆ SA 


ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವವರ | a (ಕೊ. | ಗಗ ದಾರರ ಹೆಸರು 
2 A SN EEE AE: 


2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅಸುದಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರನ್ನುತ ಹಂ 


[7 


ಸನ್ನರಾಯಪಾನ ನಂತರಾ ಬರ್‌ 
ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ನಂದೀಪುರ-ವಳೆಗೆರಸೋಮನಹಳ್ಳಿ-ಸೋಮಲಾಪುರ- 
ಹಾರೋಸೋಮನಹಳ್ಳಿ-ನೆಟ್ಟೀಕೆರೆ-ತಾವರಕೆರೆ-ತೆಂಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.40 ಎಸ್‌.ಎಂ. ಅಬ್ದುಲ್‌ 


5054-03-337-0-01-1S4 


5) ಮು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ [ದ್ರ 8,00 ರವರೆಗೆ ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (67225) 80.00 ಹಫೀಸ್‌ 
ಸುಧಾರಣೆ 
ಚನ್ನರಾಯಪ್ರಣ ಗ ನಾಗಾ ನರ O50 ರಡ 330ರ 
5054-03-337-0-01-154 [ವರೆಗೆ ಕಾಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 
127 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ |12.50 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ಕಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (67346) ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಬೇಲೂರು ತಾ. ಯಲಗುಂದ-ಚಾವಗಲ್‌ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಿ.ಮೀ. 
21.50 (41656) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಭಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದಿ 


ಬೇಲೂರು ತಾ। ಹೆಚ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎ.ಪ' ರಸ್ತೆಯಿಂದ `ಸಿರುಮಸಸಳ್‌ `ಹಾರ್ಗಪಾಗ 
ಸಾಣಿನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 3.00 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (40678) 


129 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


WN 
if 


COT EE EEA ETE 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
'ಇಂಡೆಂಟ್‌ 9975 125.00 


ಪ್ಪರೂಗೊಂಡಿದೆ 


| 
i 


ಲೂರು ತಾ. ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ತಯಿಂದ ಚಿಲ್ಕೂರು ಕ ಣಸಹುಳ್ಳಿ ಹಾರಿ ಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗ 
ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0,00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (40688) 


131 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ 110.00 
ಸುಧಾರಣೆ 
x 5054-03-337-0-01-154 ಸಲಾಡ್‌ 'ಠಾ`ಪುಷ್ಟಗ "ಪ್ರ ಸರ್‌ ನವ್ಯದ ED 
132 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ' ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154  [ನೀಲೂರು ಈ ನರಡಪಳ್ಳ-ನಾರ್ವ-ಸಾಗುಡ್ಡ ST ರಡ - 
133 ಹಾನನ (ಯೋಜನ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ [650 ಕಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾ೦(1380 ಬಂದ 140) (67295) ide ವೈಆರ್‌ರಮೆಳ್ಸಡ ಹ SE 


ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಜರ ) 3) 


WIE wandomd ಏರುಗಾರಿಯ ಜಸ್ತತ ಹಂ 


705 ರoಡ3 
ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(2:70 ರಿಂದ 5.50) 
(67296) 


5054-03-137-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ರಾಸ TNT SEN 
ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ(5,00 ರಂದ 10.00) 
(67294) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಂಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


140.00 
150.00 
440.00 
325.00 


5'70.00 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಲಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ , ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


CRS EET TER SEE STE ETET 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ(5.50 ರಿಂದ 8,50) (07191) 


100.81 


ಡು``ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕ 
ಕೊಡಗು ಬಾರ್ಡರ್‌ ರಸ್ಥೆ ಸರಪಳಿ 400 ರಿಂದ 2880 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ-34050 


ರಮೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
(ಹಾರಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 


ತರಕಲಗಾಡು ಪಗ ಮಾದಾಪರ ಸರ್ಗ ಪಾಡ್‌ ಸ್‌ 
ಲಕ್ಸನಹಳ್ಳಿ-ಬಿದರೂರು-ಹೆಗ್ಗಡಿದಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕಬೆಮತ್ತಿ- 'ಧೊಡ್ಡಬೆಯತ್ತಿ-ುಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ- 
ಶಾನುಭೋಗನಖಲ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಂದ 430 ರಿಂದ 660 ಮತ್ತು 
12.10 ರಿಲದೆ 17,21 ಕಿ.ಮೀ. ಪುರೆಗೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(44407) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಬಸ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ರಮೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕಾಮಗಾಟಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅರಕಲಗೂಡು ಾಷ್ಗಾನ`ಹಲ್ಚ ಪಟ್ಟಣ-ಕೊಣನಾಹಿ ಕಸ 


19.20 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷ್ಠದ್ದಿ 35273 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-0-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಎಂ.ಟಿ ನಾಗರಾಜ್‌ 


ತಗ" ನೆದಹಪಾಣ ನಾರ ಸಾಢ್ಣಿತಾ ಕರ್‌ | __— ್‌T 
0.00 ರಂದ 25 ಕಿಮೀ, ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ((44408) 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ol 


ಕ್ರಮ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
F ವಿವ ಕೊಮುಗಾದಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
A NN I | 
p 3 SEL ARES 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಎಂಕ. ರಸ್ತಯಿಂದ ಕೂರ್ಗ್‌ ಬಾರ್ಡ್‌ರ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
ನಿಲಕುಂದ, ಯಡಿಯೂರು, ಮಾದನೂರು, ಬಂಡಿಗನಹಳ್ಳ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, 
5054-03-337--0-01-154 ಹೆ.ಕೊಂಗಳಲೆ, ಹಂಡಂಗಿ. ಸಿ ಅಬ್ಬೂರ್‌, ಸುಳಗೋಡು ಸೋಮವಾರ ರಸ್ತೆ 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ |ಸರಪಳಿ 0.00 ರಂದ 1.60.2.60 ರಿಂದ 8.23. 12.00 ರಿಂದ 16.00 ಮತ್ತು 350.00 ರಮೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 0.81 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 18.00 ರಂದ 2100 8.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(44375) 
noo ರಗಡ ವರನ ಕ ಪಾರ್‌ ಸೃಗಕ ಇನ ವರಾ ಪತ್ತ 
y ನ ಪ iW ಬ್‌ ಐ 
ಹಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (67093) 100.00 ibe 606 “ruckicad 
ಸುಧಾರಣೆ 
_ ಸಿ.ಎನ್‌ ಎಸ್‌ ಕಸ್ಸಮಂದ ತರ್‌ ಡೆರ್‌ ಮಾರ್ಗ `ಡೌೇವಕಷ್‌ 
S054-03-337-0-01-154 ಶಣಿವಿನಕುಪ್ಪೆ-ಶ್ಯಾನದೋಗನಹಳ್ಳಿ- ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ಸೆ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ ib, 
143 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 17.76 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (65525) 85.00 EE 81.63 
ಸುಧಾರಣೆ | 


5054-03-337-0-01-154 ಕಣಿವೆಬಸಪ್ಪ- ಪ್‌-ಹಾಡಾಗ'ಪಾರ್ಗ ಸಾರ್ಗ್ಣ್‌ ವಾರ್ನರ್‌ ರಸ್ತ ಸರಪಳಿ 
ಸ } 10 ರಂದ 24.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (65612 ರಾಜಾಸಾಬ್‌ ಐ 
4] ಹಾಸನ ಇ |(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಕ್ಷೆಗಳಿ |" ಅ೦ದ : i aac 40.00 ಭರ್‌ 8.00 
ಸುಧಾರಣೆ £ 
5054-03-337-0-01-154 ಮಲ್ಲಪಟ್ಟಣ-ಮಸರಂಗಾಲ ಮಾರ್ಗ ಮಾಗೋಡು-ಮಣಜೂರು ರಸ್ಸೆ ಸರಪಳಿ 
kisi VE 
145 ( ) ಜಿಲ್ಲಾ ರನ್ಷೆಗಳೆ 5.10 ರಿಂದ 5.70 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 7.00 ರಿಂದ 7.70 ಪಠೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 25.00 ಕೆ.ಜಿ.ದೊರೆ: ದಿ ಗೌಡ 20.00 


: ಕಾಮಗಾರಿ (66647 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ, 'ರೂರು-ಹೂಳನರಸೀಪುರ ರಸ್ತಯಿಂದ ಗಂಗನಾ 
\ G 6; ಪು! ಸಂ: 
ಯೋಜನೆ; ಮುಖ್ಯ $4 WN ki ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 
ಕಾಸ ( ) ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳೆ [ಸಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಂದ 5.25 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ he ಕಾಮಗಾರಿ" el 200.00 0.00 
ಸುಧಾರಣೆ id ಈ: 
S054-03-337-0-01-154 ರಾಜಿಸನನನರಸೇಪಾರಕಾಡ್ನಪೇಟಿ ಕೆ THT ರಂದ 15 
147 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ [ನರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (66720) 50.00 38.56 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
§ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಮ ps ja ಅಂದಾಜು ನೊತ್ತ(ಕೂ. | 018-19 Sonnac RR | 
[4 ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 1 ಈ ಗುತ್ತಿಗೆ ಣಾರರ ಹೆಸರು ಕಯಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
ಸಂಖ್ಯ pi Pe: ಆಳ) ಅನುದಾನ ಪ್ರಸ್ತ: 
ನಾಗಕಕ ೨3 h SG. SSRN SE. oF ; ಭಾ 
0540333700115 ETT TTT oc 10 EN aI ಅಧವ್ಟದ್ದ lise ನಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ, (65732 
148 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ಷೆಗಳೆ ( ) 200.00 ಎಂ.ಪೆಟ್‌. ಮಹೇಶ್‌ 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-397-0-01-154 [ರೆ ಣಗಾಲು ರಸ್ತ “ಮಾರ್ಗ ಕಡ್ನಪರ್‌ಗಾವ್ಯಸನಜ್ಯ ನಡತ i 
ನಾಬಾಪುರ-ಬಸಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ೧. ೬ 
149 ಶಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ನೆಗಳೆ ಮಾಟಾಪುನಎಜಸಭನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 0.0೧ ರಿಂದು 8:00 ಸಮೀ 'ವರೆಗೆ 200.00 ಎಂ.ಪೆಟ್‌, ಮಹೇಶ್‌ 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
'ಅಭಿಷೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ, (65614) ಘ i 
5054-03-337-0-01-154 ಬಳವಾದಿ-ಕಾಳೇನಜಳ್ಳಿ ರಸ್ನ ೯`ಪಾವಾಡಿ`ನಗ್‌ [i ಸರ್‌ 
ರಿಂದ 6.58 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (67. 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗೆಳೆ ಸ ಭಿವೃದ್ಧಿ (67212) 130.00 - 107.92 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-0-154 ನ -ಕಾಳೇನಹ TE OETTIO T ವ ರಾಗಾ 
ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (66746 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ ಭಿವೃದ್ಧಿ ( ) 112.78 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸುಭಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 | ಧುರನಹಳ್ಳಿ-ಮಲ್ಲಾಪುರ ೮ಸ್ತ ಮಾರ್ಗ ಲಕ್ಕೂರು- ಕೆರಗೋಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪೌ 
K 0.00 ರಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (65775) 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಬೂ 250.00 115.00 
ಸುಧಾರಣೆ 
SHORE “SIE ಷಸಾಹ ಇಮಾ § - 
5054-03-337-0-01-154 ಕತ್ತಿಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ಟೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 00ಕ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಭಾ pe | ಅಗಲೀಕರಣ ಉಮಗಾರಿ (82406) (ಅರಕಲಗೂಡು ಪಟ್ಟಣದ ಸಾಲಗೇರಿ ರಮೇಖ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಗುತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್‌. ಒ.ಪಿ 
ಹಾಸ ್ಸಿ 5 F) p ನ ತ್ತಿಗೆದಾರೆಲಿಗೆ ನಿಲ್‌. ಒ.ಎ 
( ) ks ಚಕ್ರ ಸೇರಿ್ಥಬದಲಿಕಾಮಗಾರಿ) ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ 300.00 ಕೊಥಾರಿ 0.00 ನೀಡಲಾಗಿದೆ 
ಭಾ ಲೋ.ಇ/149/ಖಎಪ್‌.ಎ/2018 ೦7.9.2018 89932 
0000S CE ET EET ನನನ ಮ 
y 5,808.ಮೀ ವರೆಗೆ ವೃಥ C 15 
154 ಹಿಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ನೆಗಳೆ ಕನ್ನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (47375) 150.00 ಎಂ.ಟಿ.ನಾಗರಾಜ್‌ 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-0837005 ಕನ - ಕ NNSA TTT TSO CoS 530 
A .ಮೀ. ರೆಗೆ ರಸ್ಸೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 7 
155 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ [ಮ್‌ ಹೆ ಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮು? 300.00 ಕೆ.ಜಿ. ರಂಗೇ ಗೌಡ 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ರೂ. 2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಎವರ |) ಅಂಟು ನೊ ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರತ ಹಂತ 
OL ಅನುಜಾನ 


3 


5054-03-337-0-01-154 ಸಕಲೇಶಪುರ ತು // ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳ - ಎಡೆಕುಮಾರಿ ರಸ್ತ ಕಮೀ 0.00 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ ರಸ್ಷಳ [ರವ 3. 50ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ(47709) sitll ಕಿಎಂ.ಪರಮೇಶ್‌ 000 
ಸುಧಾರಣೆ 


ke 
a 
ಹಾಸನ 
5054-03-337-0-01-154 ಕಲೇಶಪುರ ಈ // ಯಸಳೂರು ಖ್ಯು ರಸ್ತಿಯ ಡ್ನಕುಲದೂರಿನಿಂದಿ 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಗಿ gd 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 200.00 ಎಂ.ಟಿವಾಗರಾಜ್‌ 
t ಅಭಿ; ಕಾಮಗಾರಿ(47 ಗ 
ಸುಧಾರಣೆ ಲ 
5054-03-337-0-01-154 (ಆಲೂರು ತಾ // ಕಣದಹಳ್ಳಿ-ಮಗ್ಗೆ ರಸ್ತಿ ಕಿ.ಮೀ 03.35 ರಿಂದ 11.200ರವಲ 
Re (ಯೋಜನೆ) ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ(1169) 30000 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 ಕರೂರು ಾಮನ್ನಾನ ಎನ್‌ಎಂ ಹೆಡ್ಡುರ್ಗ-ಸಮ್ಮನಷ್ಸ್‌ಸಸ್ತೆ 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ [ಭಿವೃದ್ಧಿ (6722) 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


p-8 
WE 


157 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಗುರುಪ್ರಸಾದ್‌ ರೈ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 [ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಎಚ್‌-75 ರಿಂದ ಕದಾಳು ಗ್ರಾಮುದ ಕ್‌ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ [67322 


ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 ಲಾರ್‌ `ಇಾಲ್ದೂನ ತರೂರನಿಂದ ಡೊಡ್ಡಣಗಾ ಲ ಇನಷ್ಟು T5) 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 125.00 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


$054-03-337-0-01-154 ಕಲೇಶಪುರ ಠಾ. ಸಕಲೇಶಪುರ-ಕುಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ-ಯಡಕೇರಿ ಬಸ್ಟ್‌ ಕಮೀ 480 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ರಿಂದ 8.10 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (67206) 120.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮರ್ಣಗೊರಡದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
$054-03-337-0-01-154 ಸರಕಾ ೈಂಡಾರು ಮಾಡ 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಂಜುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸೆಯಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕ.ನೀಪರೆಗೆ 120.00 ಡಿ § 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (67186) 


WEEN 
್ಠ BE 


5054-03-337-0-01-154 ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ.ಹುರಡಿ- ಇಚ್ಸರಡ-ಸನಾಮಾನ ಹುಳ್ಳಯಿಂದ ಹಾದಿಗೆ ಸೇರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು 
ಯಾ (ಯೋಚನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ರಣೆಗಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ G0 ರಿಂದ 1.20, 3.00 ರಿಂದ 3.50 ಸುತ್ತು 4.80 ರಂದ 150.00 BUCS i 0.00 ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
16.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ (67187) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


165 


167 


ಹಾಸನ 


ಹಾಸನ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ಲನ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-08-37-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
dO 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಣ್ಯ ಲಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 
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3 
ಸರತ ಮನ `ಪಣಗಾಡನ್ನಾಪಕ ಕ ದಹ 
ಆಭಿಷೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (67209) 


ನ್ನರಾಯಪಟ್ರಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಕ್ಕೇರಿ-ಶ್ರವಣಚೌ ರಸ ಸರಪಳಿ ೧.40 
ರಿಂದ 14.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(76688) 


ಚನ್ನರಾಯಪ್ಪ ನಮ್ಗ ನಾಗಮಂಗಲ ನನಗ 
22.60 ರಿಂದ 3230ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (77524) 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೌಗ್ಗೇಪ್ಸ್‌ಪು್ಯನನ ಕ ಕತರ್‌ಫಾಷ 
ಸರಪಳಿ 22.00 ರಂದ 32.20ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿಪೃದ್ಧಿ(17484) 


ರ 


ಸನರಾದರ್ಣಾ ನನ ಹ ಹೃದರ್‌ 
ಸರಪಳಿ 42.00 ರಿಂದ 52.00ರ ಪಠೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(77534) 


ಇಬ 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಹ ತಪಸಾ ನನ್‌ ಕಾಷ್ಟ 
ಹೆದ್ಬಾರಿ-75ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಪರಮ-ಹುಳಿಗೆರೆ-ಚನ್ಸಹಳ್ಗ-ದಾಸಾಪುರ- 
ಬೂಕನಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ 5,50 ಮೀಟರ್‌ 


ಅಗಲಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರ(77523) 


SSE ಮವ 
ಅಭಿಪೃಗ್ಧ( ಒಂದಾವರ್ಶ್ಕಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು) 


ಹಾರನಹ್ಸ್‌ ಬಸರ ಸಾEIETEEI 
ಹೊಸೂರು. ಟಿ.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಜ್ಯೋತಿಮಲ್ಲಾಪುರ. ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ-ಬೆಳಗುಂಬ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಗ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


0k waondoimd 
ಅನುಜಾನ 


ಕೊಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂ 


5.20 ಕಿ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು 
ಬಾತಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಬಿ.ಆರ್‌ ಶ್ರೀಕಂಠಮಟೂರ್ತಿ 226.19 


'ಉಮಗಾಲರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಬಿ.ಆಲ್‌ ಶ್ರೀಕಂರಮೂರ್ತಿ 22.3 ಕಾಮಗಾಗ್ಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌ ಲಾಮೇಗೌತ 344.05 ಕಾಮಗಾಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಗಾಮಗಾರಿ 


ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌ ರಾಮೇಗೌಡ 


ಕಮಗಾಲಿ 


1330.95 


ಎಂ.ಜಿ. ಲೊಸೇನ್‌ 35.00 ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಣುಮಗಾರಿ 


40.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 


EL 


ಷೆ 
HE 


ಗ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 2018-19 ಸ 
NERS ಮಾ ಸಾದ್‌] ಮಾಜ 


3 


5054-03-337-0-01-154 ಬಿ.ಹಚ್‌. ಕ್ಪಹಂದೆ ಎಂಕ ರ್‌ ನಳಗಾಂಬತನಸನರ ಸರ್‌ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಿಗಳ [ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಂ. 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-08-7-0-01-154  [ಶನಡಳ್ಳಿ ಕಣಕಟ್ಟ ಹೊನವಳ್ಳಿ ಅಸ್ತಯಲ್ಲಿ ಸಂತನಿಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಶುಡುಕೇನಕಳ್ಳ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿಷೃದ್ಸಿ, 


ಸಃ 


174 


9 
& 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-05-37-0-01-154 ಎನ್‌ ಪೆರ್‌ ನಂದ ಸ್ಥನಾಯನಕಾ RS 
15 (ಯ ಸ) ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಪೆಗಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಒಂದಾವರ್ತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು) 40.00 ಏಲ್‌: ಎಸ್‌ ನೇರ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 ನಳಗುಂಬ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌ ರಸ್ತಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ರಸ್ತ ಜೀಕನಹಳ್ಳಿ ಕಾಸ್‌: 
(ಈ $) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದಾವರ್ತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು) 50.00 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 ಸಿ.ಎಂ. ರಸೆಯಿಂದ ದುದ್ದ ಸೇರ ರಸೆಯಲ್ಲ ರಂಗಾಪುರ ಹಾ 
ಖಿ pA 159 
(ಯೆ ಕ) ಜಲ್ಲಾ ಸೆಗಳೆ ರಾಮಜೇಹಳ್ಳಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ಟೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 50.00 
ಸುಭಾರಣೆ 
ಹೂಳನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-57 ರ 
5054-03-337-0-01-154 ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 515.50 ರಂದ 516.30 ರಪರೆಗೆ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷೆಗಳೆ [ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರ(77842) 350.00 350.29 
ಸುಧಾರಣೆ 


ನವಕ TSE ಕಾಮಾನ್‌ ಕನ 
Pee ಸಕಾರ ಸ್‌ ಸಾದ ರ-ವೈಕಕಗಡಡಾಡ್ಗನಾಗರ 
ಕಾಲೋನಿ ಮಾರ್ಗ ಎಸ್‌.ಎ.ಸಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ77901 
(ಯೋಜನೆ) ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಾ ರಸ್ತೆಗಳೆ ನನನ ಈ ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧ 87.00 68.13 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337 1-154 ಗಕಲೇಶಪುರ ಈ. ಹಳೇಬೆಂಗಳೂರು- ಮಂಗಳೂರ ರಸ್ತಿ ಉಇಂದ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 
[ಬಾಳ್ಳುಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಂದ 7. ಕಮೀ, ರವರಗೆ ರಸ್ಥೆ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ", g35i " a 400.00 ಗುರುಪ್ರಸಾದ್‌ ರೈ FB Submitted to SE 
ಸುಭಾರಣೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ( ) 


45.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಎನ್‌.ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


s/s] 
Onf 


180 


[| 
Oni 
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3 
ಪಸರ ವಗವಹಾರ-ನಾಗರರನವದ್ಯ ಕ್ಯ ಸದರ” 
ಕಿ.ಮೀ.492.74 ರಿಂದ ರೈಲ್ರೇ ಮಾರ್ಗದ ಪಕ್ಕ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸರ್ಪಿಸ್‌ 
ರಸ್ತೆಯು ರಾಜಟ್ಟ, ಗಚೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಚರಿಸುವ ೭ಸ್ತೆ ಅಭಿಪೈದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ (ಕಿ.ಮಿೇ.0.00 ರಂದ 1.30 ಕಿ.ಮೀರಬರೆಗೆ) (340; 13) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಖುಬ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಹಾಸನ ಸಗರದ" ಸರ್ಕಾರ ತ ಹಾರ ಪನ ್ಣ್ರ 
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಸತಿಗೃಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ಟ(ನರ್ಸಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು 
ಮುಂಭಾಗದ ರಸೆ ಯನ್ನು ಹೊಸ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಚೋಡಿಸುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಸ. 0.00 ರಿಂದ 113 ಕಿಖೀವರೆಗೆ)(ಜಿ.ಮು.ರ ಮತ್ತು 
ಓಂದು ಬಾರಿ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ) (85057) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಹಾಸನ ಕಾಲೂನಿ `ಸ ಜಾವಾದ ಕಸಯಂಡ ನವಕ ಪರಪ 
ರಸ್ತ ಕಮೀ 000 ರಿಂದ 200 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಅ ಭಿವೈದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ) (88303) 


5054-03-337-0-0-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಹಸನ ತಾನ್ಲಾನ "ಎನ್‌ಎಸ್‌ "ರಸ್ನಯಂದ್‌ ಜಡ ತ್‌ಾನ 
ನಾಲಿಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ನಿಂಗೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ತಟ್ಟಿಕಿರೆ ಮಾರಿಗುಡಿಕೊಪಲು 
ಸಿಲಗಪಟ್ಟಣಿ ಕಿ.ಪಂ.0.00 ರಿಂದ 130 ಮತ್ತು 3.50 ಬಂದ ೫.00 ಶಮೀ 
ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃಣ್ಣಿ ಪುತ್ತು ಜಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾದುಗಾರ(80438) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಹಾಸನ ತಾರ "ದಂ ರಂದ ಫಾಡನನಕ್ಕ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಉದ್ಬೇಶಿತ ಏಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ಸೆ ಕಿಮೀ.೧.00 
ರಿಂದ 2.90 ರಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಸ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ ಕೆಲಸ(80436) 


3054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಾನ್‌ "ಸಾಗಸಂಡದತಗರ್‌ ಕಹಂಡ 'ಹೊಸೊಹ"78 
ಮಾರ್ಗ. ಕೆ.ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮುದ್ಧನಿಂಗನಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಲ್ಮಾಡಿ 
ಸೇರುವ ಕಿಮೀ 0. 00 ರ೦ದ 5.50 ರವರೆಗಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿನ ಸೃದ್ಧಿ 
ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 9 10 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಘಾರಣೆ 


2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಡಬ್ಲೂಬಮ್‌.ಐಮ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಡ್ರೈನ್‌ ಹಾಗೂ ಘಫಾರ್ಮೆಬನ್‌ ಕೆಲಸ 


ಏಸ್‌. ಸಾರಿಲಯಂಂರೆಡ್ಲಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


126,00 


ಡಮೋಡ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕೊೋಢಾರಿ ; ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ 


ರಮೆಣ್ಸ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕೊಧಾರಿ d ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಡ್‌ 'ಕುಮಾನ್‌ ಬಟಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


247,99 


ಕೆ.ಎಸ್‌ ಅಶ್ವಥ್‌ 


ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರರಂಛಿಸಬೇಕಿದೆ 
ನ 03 


2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂಪ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ € ka ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 
| pl 
SSNS 3 SSE SEB 
ಹಾಸನಿ fe. 


4 
ಹಾಸನೆ `ತಾಲ್ಲೂಕು ಳೇದೀಡು "ರಸ್ತೆಯಿಂದ 'ಪುರದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾ; 
5054-03-337-0-01-154 ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ಸೆ ಮಾರ್ಗ ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಂದ ‘ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ [3,50 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 200.00 ರಮೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕೊಥಾರಿ 
ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ಟ(88318) 
ಹಾ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಡರ ಪೈಲ್ಸ್‌ ಕಸ್ಗಹಂಡೆ ಉಗನಕೊಪುಲು 
5054-03-337-0-01-154 ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಬಾರೆ ಮಾರ್ಗ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.6.00 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ |ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ 150.00 
ಸುಧಾರಣೆ 'ಅನುಗನಾಳು) 94652 
5054-03-337-0-01-154 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌: (8) : ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಗದ್ದವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
§ P ಹ ಸ ನಮ್‌ಣ 
( ನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಕಿಗಳೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಿರಿಮರಡಿ ಹರಿಹರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮುಣ 56.00 
ಣ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. - 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 ಹಾಸನ ತಾರಾ ಸಾಲಗಾಮೆ "ಹೋಬ `ಕಮೊರ`ಸಯಂರ್‌ಸ್ಕ್‌ 
ಗ್ರಾಮ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆದಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್‌ 
ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆ ೧ನಾಂಕ:13.01.2018. 


ಕೆ.ಎಸ್‌ ಅಶ್ವಥ್‌ 


ಹಾಸನ (ಯೋಜನ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ 80.00 ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-397-0-01-154 ಹಾಸನ್‌`"ತಾಲ್ಲೂಕು`ದಸೊರು 'ಗ್ರಾಮದಿಂದೆ ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 
ಜಾನನ  |(ಯೋಜನೆ) ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಷೆಗಳಿ [ಸೆ ಅಳಿವ ಕಾಮಗಾರಿ. 55.00 
ಸುಧಾರಣೆ 
040338700154 ಪ್ಯಾಕೌಜ್‌ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂನ ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳ ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಥ್ಲಿ'ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಸೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರ A ki 78.00 
ಸುಧಾರಣೆ 
ರಮೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕೊಥಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
0408 38-00-14 ಹಾಸನ ಲ್ಯೂಸ ಸಾಗಾಪ್‌ ಪಾವ್‌ ಾಡಪ್ಥ್‌ ಗಾನ ಸರಮಕಾನನ್ನ ರ 
ನ ಮಃ ಮಾ 
ಟಟ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲ ಠಕ್ಷೆಗಳ [ನಂಶೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 58100 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054033370011 ನ್ಯಾಕ್‌ಷ್‌0) ಪಾನ ತಾಲ್ಲೂನ ಸಾಂಗಾ ಸೋಲ ಮಂನಾಹಳನಡ್ಸ್‌ 
ಯಿಂದ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.94395 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ a ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿ ks 90.00 
ಸುಧಾರಣೆ ಕೆ.ಎಸ್‌ ಅಶ್ವಥ್‌ 


5ಮಗಾರಿಯ ವಿವರ (4 ಗುತ್ತಿಗೆ ಡಾರರ ಹೆಸರು 


ಕುಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂ 


| 
| 
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5054-03-337-0-01-154 ನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ಪುರದಮ್ಮು ದ 
es ಬೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಪೆಣಳೆ ಸ £2 


ಸುಧಾರಣೆ 


5054-05370 ಪಾಕ್‌ನ ಕಾಲನು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹರಂ 
a; pe ಗೌ ಶಯ oY ಜ್‌ ಸೆ ತು ರ 0436! 
( ) ವ ಸ್ಪನಳೆ ಪರಿಮಿಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಸೆ ಮತ್ತು ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ,94360 


ಸುಧಾರಣೆ 


ವಿಭವವು 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್‌ ಮುಖ್ಯ 
ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕಛೆದಿಗೆ 


ಇಸ ಜಾಲಗಾ:ಃ $; Y £ ಖು ; pe 
5054-0233701 15d ತಾಲ್ಲಾಔ pi ಭಾನ Fi ಳ್ಳ ಗಾಮ ಪಂಪ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 
4 [ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ = - p 
ಸುಧಾರಣೆ 
054-03370015 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ 15) ಹಾಸನ ಸಾಮಾ ಸಾಲಗಾಡು ಹೊಬಳಿ `ಪಾಣಷರ ಗಹ ia ್‌ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ Ll; ಣ್ಯ: 
ಸುಭಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 SAT "SERS TRONS SRO ತ್ಲು ಕೊಂಡಜ್ಜಿ 
ie ids fp y ನ ಪರಿಮಿತಿಯ: ‘ ಮ್ತು 0 p 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಗಳೆ ಕಾಲೋನಿ ಗಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಡಮೇರ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕೊಳಾರಿ , ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರೆಂಭಿಸಚೇಕು 


KK ಕಾಮಗಾರಿ. 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 

0ST OOS ಪ್ಯಾಔ್‌ಜ್‌13) ಶಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮ ಪೊಸ ಇದ್ಗ ಷಲ ನವ 


_ ತಾಂಡಗಳ ಪರಿಮಿಹಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಣ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳ ies 


ಸುಧಾರಣೆ 
5054-0%-3%7-0-0-154 ಮಾನ ಕಾಲನಿ ಸಾಲಗಾಮೆ" ಹೋವಳ್‌ ನೃತನನಸ್ಸ ವದ ರದತಡಾ್ಸ 
ಕಾಂಕ್ಟೀಟ್‌ ರಸ್ಸೆ ಮತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಗಳೆ K Se 
ಸುಧಾರಣೆ 
00-14 ಪ್ಯಾಕ್‌ ಪಾಸ ಕಾಲೂನಿ ಸಾಲಗಾಪು ಹಾಮ್‌ ನಾದಿ ಗಾಮ 
(lian) Wy Ba ph [ಪರಿಮಿಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಾ ಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸ್ತ ಮತ್ತು 


ಸುಧಾರಣೆ 


ಹಾಸನ್‌ ತಾಲ್ಲಾ೫ `ಸಾಲಗಾಷ` ಪೋನ್‌ ಪಳೇಪಡಕಸ್ತ ನಂದ ದಾಹ 
ಕಾಟೋನಿಯವಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ರಮೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
ಕೊಥಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ 


3 


g ಹಾ ತಾಲ್ದಾನಿ ಸಾಲಗಾಮೆ`'ಹೊೋಬಳ"ಯೌಂಸನನಜಾವಗರ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂ: ನಾರಾಯಣ ಗೌಚ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
5054-03-337-0-01-154 'ಹೊಸೂರು, ಸಿಂಗಟಗೇದೆ, ಹುಬ್ಬೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೂದೇಶ್ವರ ಮಠ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ |(ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 75.00 0.00 
ಸುಧಾರಣೆ 
py ವಿ ಗೆ 
5054-03-327-0-01-154 [ಹಾಸನ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಿಂಗ್‌ ಕ್ರ 3.18 ರಿಂದ 4,10 ಕಮೀ ವರ 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 490.00 


ಸ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 4 8 ಪಸೆಹಾಂಡ ಇಡ 
ತ್‌ ಈ: ಾ 3 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 60.00 | pial 
ಸುಧಾರಣೆ 


| ಫೆ | ನನೆ } 
5054-03-337-0-01-154 ನಗರ 17ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ pd ಮನೆಯಿಂದ ನದೀಮ್‌ ಮ 
ಮೂಲಕ 80 ಆಡಿ ಅಗಲದ ರಸೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಸೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ i EE CRE p pe 70.00 
ಸುಧಾರಣೆ 
ನಗರ 17ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಆಸಿದ್‌ ಮನೆಯಿಂದ 80 ಆಡಿ ರಸ್ಸೆವರೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾಲಿ 
i _ 60.00 
ರದ 16ನೇ ಪಾರ್ಡ್‌ನ ಈಶ್ವರಿ ಬಾರ್‌ ಪಕ್ಕದಿಂದ ರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
ನಗರ 80ಆಡಿ ರಸ್ಸೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃ 
ಸವಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ead 110.00 
ಗರದ 16ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಶಾಂತಿನಗರ 3ನ? ಮುಖಿ ರಸ್ನೆಯ ಆಟೋ 
ಸ್ಟಾಂಡ್‌ ನಿಂದ ತಂಬ್ದಾಪುರ ದಿಂದ 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಹೇಶ್‌ ರಷರ 
ಮನೆಯಿಂದ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ s 80.00 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 

ಸುಧಾರಣೆ 

5054-03-337-0-01-154 

(ಯೋಜನೆ) ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
ಹಾಸನ ಪದಾ ಹಲಳ ಧನವನಹ್ಸ್‌ ಗಾನ ಪರವತಯಳ್ಲಿ ಕಾಂಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 
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ಮಾರಿಗುಡಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ಮಾರ್ಗನಾಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆ ಗ್ರಾಮ 
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ಹಸನ ತನನಂ ರದಮಂದ ಗಾಡನನ್‌ ಗರ ಹಾರ: ಸಳ್ಳ್‌ 

ಹಂಪನಹಳ್ಳಿ ಕಣಜನಹಳ್ಳಿ ಹೆರಗು ಮಾರ್ಗ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌ ಚಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 

ವಳಗೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕುಂಟೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 


ಹಾ 

ದೇವಸ್ಥಾನ ಎ.ಯೊಸಲ್ಳಿ ಸಾವಂತನಹಳ್ಳಿ ಆರಸೀಡಲಿ ಗೌಡಗೆರೆ ಮೂಲಕ ಚರಾ.ಪಟಿಣ 

ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಾಪಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಕಟ್‌ ಚರಂದಿ ನಿರ್ವಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಜೆ,ಮು.ರ) 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಳು ಹರ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಹಂಪನ ಸಂಪರ್ಕಿಸು: 
ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 200 ರಲ್ಲಿ ಹಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಕಾಲಕ್ಷೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ (ನೇವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗಾಮೀಣ ರಸ) 


ಡೆ 


ಟ್ರ 


ನ್‌ ಹಾಗೂ ಫಾರ್ಮೆಸನ್‌ ಕಲಸ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


TR ನ್ನು ರಗ ಕ್ತ್ನದಂದ ಇ Kaa 
ಹಂಡ್ರಂಗಿ ಎಸ್‌.ದೇಪಾಲಪುರ. ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಲಸಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದುದ್ದ ' 
ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಆಸೆಗೆ ಸೇರುವ ಆಸ್ಥೆ ಕಮೀ80 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ದೇವಾಲಪುರ. ಗ್ರಾಮ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ದಸ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ.(ಜಿ.ಮು.೮) 


107 00 ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ 


ಪಾಸ “ವಲಾ ಗ ರ್ನಮಂಡ ದಾನ್‌ ಹಾಡನಗ 
ಎಸ್‌.ದೇವಾಲಪುರ, ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳ ಮತ್ತು ಅಲಸಿನಪಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದುದ್ದ 
ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ರಸ್ಪೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.6.00 ರಲ್ಲಿ ಪಂಡಂಗಿ ಗಾಮ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 


RSTRNT SI Sರಾನ್‌ಾಡರ್‌ವ್ಯಲಷ್‌ಾ 

ಎಂಸಿವಪ್‌ ಬಾಗೇಶಪುರ ರಸ್ಥೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗಂಡಗೆ. ದೊಡ್ಡಗದ್ದನಳ್ಳ 
ವೀರಾಪುರ. ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಕೆಲಪತ್ತಿ ಲಿಂಗರಸನಃ ನಹಳ್ಳಿ ಕುದರಗುಂಡಿ ಪೇದಾವತಿ ಸರಪಳ 
2100 ಬಂದ 21.60 8.ಮೀರವರೆಗೆ ಅಲಿಂಗರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ ಮುತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಜಿ.ಮು.ರ) 


ನ್‌ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ | 
ಪ ಯಲ್ಲಿದೆ 


a EE; 


ಬಿ.ಎನ್‌ ಮಂಜೇಗೆಡ 


018-19 ಜಯಾ: 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿರ (ವ); lene sd ಈ. | ಗಗ ದಾರರಹಸರು | es 5 | ಧಮುಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಂತ 


Er 


5054-03-331-0-01-154  [ತಕ್ಷಮೇನಡಳ್ಳಿ ಕುದುರುಗುಂಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ3.20 ರಲ್ಲಿ 
24 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ [ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ಸುಧಾರಣೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಜೆ.ಮು.ರ) 


ಧ FETS [j 
] [J 
5054-03-337-0-01-154 ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-71 ರಂದ ಚಿಕ್ಕಕಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಸಂಘರ್ಕಿಸುವ: ರಸ್ವೆ ಚಿಕ್ಕಕಡ್ಣೂರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ ಕೆಲಸ 
235 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 70.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) - i 
ಬಿ.ಎನ್‌ ಮಂಚೇಗೌಡ 
5054-03-337-0--01-154 ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ. ಹೆಚ್‌, ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸರೆಹಳಿ 2.40 ರಲ್ಲಿ 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ [ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ "ಹ್ತ ಮತ್ತು' ಕಾಂಕೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ 75.00 
ಸುಧಾರಣೆ ರಸ 
'ಪ್ಯಾಕೀಣ 7 (86861) ಹಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಂ ರಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಡಿ ಕಾಪರ ಮನ್ಸ 
5054-03-05 [ದ್ದ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 420 ರಿಂದ 480 ರವರೆಗೆ 
237 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ |ಅನುಗವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 80.00 
ಸುಧಾರಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜೆ.ಮು.ರ) 
| ಇ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ 
ಹಾಸನ'ಕಾಷ್ನಾಕ ಸದ್ಧಾಪರ ದಂದ ನರವ ಮಾರ್ಗ ಇಟ್ಟಪ್ಳ್‌ ಶುವನ್‌ ಮಂತೇಳಿಡ 79.96 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
5054-03-337-0-01-154 ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಜ್‌. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗ್ರಾಮ 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ |ಪರಿಮಿಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 75.00 
ಸುಭಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜೆ.ಮು.ರ) 
ಪ್ಯಾಹ್‌-8 86870) ಹಾಸನ `ತಾಲ್ಲೂನಿ' ಕಂದಲೆ-ಬ್ರೆಲಹ್ಗ್‌ ಬಕ್ಕೋಡು ಹೆಚ್‌. ಮಹೇಂದ್ರ 
5054-03-337-0-01-154 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ದಿ.ಹೆಚ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಉಗನೆ, ಮಾರನಹಳ್ಳಿ 
ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಶಂಕದ ಕೊಪ್ಪಲು ಮುದ್ದಾಪುರ ಕಬ್ಬಳಿ. ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕಿ.ಮೀ.2200 ರಲ್ಲಿ 
239 ಹಾಸನ ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯ ಥೆ k ) Mi Me 
( ): ಜಲ್ಸಾ ರ್ತೆಗ ಹಳಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 75.00 0.00 
ಸುಧಾರಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
ಹಾಸನ ತಮ್ಲಾಪ ಕಳಹಾಂಡ ಸೋಮನ್‌ ಕಾವಲು ಮಾರ್ಗ 
5054-03-337-0-01-154 [ಚಿಕ್ಕಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕುದುರುಗುಂಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 8.ಮೀ.1.20 ರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಳಿ 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ |ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 80.00 0.00 
ಸುಧಾರಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳೆ 


ಸುಧಾರಣೆ 


ಸಮ x 
ಸಂಚ್ಛಿ/ ಗ್ರ 

[| 7 
241 ಶಾಸನ 
242 ಶಾಸಸ 
243 ಹಾಸಸ 
244 ಹಾಸನ 
245 ಹಾಸನ 
246 ಶಾಸನ 
247 ಹಾಸನ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಚನೆ) ಜೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ KK ಗುತ್ತಿಗೆ 
3 [| 
ECS ESET RE i 


ಜಕ್ಸೇನಹಳ್ಳ ಉದ್ದೂರಪಳ್ಳಿ ಹೆಡ್ಗನಹಳ್ಳ ಮಾಯಸಮುದ್ದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೊಚ್ಣಪುರ 
ಹೆರಗು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ4.00 ರಲ್ಲಿ ಜಕ್ಸೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಮಿಕಿಯಲ್ಲಿ 
[ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ: (ಜಿ.ಮು.ರ) 
ಹಾಸನ" ತಪನಾಡ- ET p 
ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೆರಗು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್‌ 
ಬೈರಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್‌ ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾನು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 


ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


ಹೆಟ್‌.ಕೆಮಖೇಂದ್ರ 


RET TAT) ನಾನ ಮಾ್ಸವರ ರಣ ಕಯಂದೆ 
ಕೆ.ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಹೊನ್ಸೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
[ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಃ8ರ೦ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ) 


ಪಾಸನ'ಠಾಮ್ಲೂನ ಮಾಡವ ಪರಮತ ಕಷ್ಮಂಗ`ಸಂರ್ಕಾಸಾನ 
ರಸ್ತೆ ಕಮ್ಮರಿಗೆ ಗ್ರಾಮು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕೀಟ್‌ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗಾಮೀಣ ರಸೆ) 


ಎಸ್‌ ಸಾರಾಯಣರೆಡ್ಲಿ 


TSN ST Sನಾಮಾನಷ್ಯವರನಲನವ ಪರರ uss 


ಕ್ಸ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ೮ಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.2.00 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೋಖನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಷು ಪರಿಖಿಹಿಯಲ್ಲಿ 


[ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 


ಹಂಪನಹಳ್ಳಿ ಕಂಜನಹಳ್ಳಿ ಹೆರಗು ಮಾರ್ಗ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಜೆ.ಮು.ರ) 


ರವರ ತಪಸಾ ಬಡತರ್‌ರಸ್ಗರಾನ್ಗ ಪರ 
ಅಟ್ಟಾವರ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಬಾಗೇಶಪುಗ-ಗಂಡಸಿ ಜೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಯನ್ನು 
ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸಃ0.00 ರಂದ 2.90 ಕ.ಮೀಪರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾನೀಣಂ ರಸ್ತೆ) 93360 


ಕಮಗಾಧಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂ 


ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ ಕೆಲಸ 
ಪುಗಹಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ ಕೆಲಸ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಡಿಟಿಎಸ್‌ ಅನುಮೋದನಯಾಗಿದ್ದು 
ಟೆಂಡರ್‌ ನಟ್ಟಿಷ್‌ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಭಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
S054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವವರ 1 €C 


ಹಾಸನ ತಾ// ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತಯಿಂದ ತಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಫ 
ರಸ್ತೆ ಸ: 2.80 ಟಂದ 3.60 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹಾಸನ ತಾ// ಬಿ.ಎಂ ಕಸಹಂಡ [EXER SETS ಕಸ್ತೂರಹಳ್ಳ 
ದೊಡ್ಡಹೊನ್ನೇನಸಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 000 ರಿಂದ 250 ಕಿಮೀ 
ರವೆರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 93583 


ಹಾಸನ ಪ ರಗಾವ ಪೋಲ್‌ `ಮಡನಾಂನಂದ ಮಗ್‌ ಪಾವ್‌ 
ಮುಖಾಂತರ ದೊಡ್ಡಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 0.00 ರಿಂದ 5.00 
ರ ವರೆಗಿನ ರಸ್ಸೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 90842 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ದೇವಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಹೋಬ ಅಹಹ್‌ ಗಮ ಪರಮತಿಯುಳಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ದ್ದೆ ಹೋಬ ಹಾರನಹ್ಳ್‌ ಗಮ್‌ ಪ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಅಂಜಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 


2018-19 ಬಿಯುಗಡೆಯಾದ ೫ 
ರರ ಹೆಸರು ಕಾನುಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾ NN ಪ್ರಸ್ತು 


ಟೆಂಡರ" ಕರೆದಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್‌ 
ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆ ದಿನಾ೦ಕ:13.03.2019 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


208-18 onda 
ಅನುದಾನ 


5054-03-97-0-01-154 ಹಾಸನ್‌ ಕಾ ಪಧ್ಗ"ಹೊನು್‌ಇಷೃಕ್ನಷ್‌ ಗದ ಇ೦ದ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ , ರನ್ಷೆಗಳೆ ಅಭಿಪೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 
ಸುಭಾರಣಿ | 
05403370014 ಪಾನ ಮಡ್ಗ ಹಾಲಾ ಇನಷ್‌ ಗಾನ ಪವ: ] 
(ಯೋಜನ) ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಗಳಿ |ನೌಮಗಾರ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಸುಧಾರಣೆ 
REET ಸನ ನತ್ಗ ಪಾವಾ ನನ್‌ ನುನ ಕ್‌ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ರನ್ನೆಗಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂಡು ಬಾರಿ) 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಶಿಮ್ಲಾಮುರ ಗ್ಪಾಪು ಪುಮಸಿಯ 5) ರಸ್ತ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ ಅಭಿಷ್ಛದ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 
ಸುಧಾರಣೆ 
—— 


5054-03-337-0-01-154 ತಾಪಡ್ಗ "ಹೋರಾ ಮೊೋಗಡ್‌ ಸಮ್‌ 
(ಯೋಜನೆ) ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಬ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 ಹಾಸನ ಪಾ ತುದ 'ಹೋಲಿಳಬಿಡಾಕಡಪ್ಗ್‌ ಗದು `ರದಿತಿಯಿ ಭನವಿ 
(ಯೋಚನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 
ಸುಧಾರಣೆ 
ನನ ಪಾವಾನಾ ನರ್‌ ನಹ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಅಭಿ ) ಕಾಮ ಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 
ಸುಧಾರಣಿ 


೫ಂತಿಗ್ರಾಮು "ಹೋಮ್‌ವ್ಯಾತ್ತಿಯತ್ಸ "ನರಹರ 


ಕೇರಳಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಬಾರಿ-102 ರಂದ ಎಸ್‌, ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಸೆಂಪರ್ಕಸುಸ ರಸ್ತೆ 


ಉಮಗಾರಿಯ ವಿಷಂ (C4 


| ವಿಭಾಗ 


ಹಾಸನ ಪದ್ದ" ರರ ಸಮರ್‌ ಪನಹನ್ಗನ 
ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಟ್ಟಾವರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸಾವಂಕನಹಳ್ಳಿ ಅರಸೀಹಳ್ಳಿ ಗೌಡಗೆರೆ 
ಮೂಲಕ ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2 ರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಾಪರ 
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಥೆ ೩ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
(ಜಿ.ಮು.ರ) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಹಾಸನ'`ಪಮತ್ಗ' ಪಾನ್‌ ರರಿಪ್ರಂಷ್‌ ಕ್ಯಾಡ್‌ ಕತ ಸರ 
22.80 ಕಿಮೀ ನಲ್ಲಿ ಕುಡುರುಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ & 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಿ.ಮು.ರ) 


& 


ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ಕಸ್ಟನಾಂಡ ಮಾರ್ಗ 
ವೇದಾವತಿ ಗ್ರಾಮು ಪರಿಮಿತಿಯ ಸರಪಳಿ 13.20ಕಿಮೀ ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
& ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಿ.ಮು.ರ) 


ಹಾಸನೆ'ತಾ.`ಡುದ್ದೆ"ಹೋಬಳ'ನಿನ್ಲೂರ ಎಂಸಿ ನಸ ಹಾರ್‌ 
ಬಸವಾಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮು ಪರಿಮಿತಿಯ ಸರಪಳಿ 17.20ಕಿಮೀ ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ಟೆಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


[3 
Kk 


ಹಾಸನ ತಾ. ಪದ್ಧ ಹೋಬ ಸರಾಪಕಬ್ಲಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಜೋಡಿ ಕೃಷ್ಣಾಯುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ (ಓಂದು ಬಾರಿ) 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಹಾಸನ ಠಾ."ದುದ್ದ 'ಷೋಬ'ನಟ್ಜಾರು`ಎಂಸ.ಎಧ್‌ ಕಸದಂಡ'ಪೊನ್ನಾನಕ 
ಮಾರ್ಗ ದುದ್ದ ಕಲ್ಯಾಡಿ ಕಾಪರ್‌ ಮೈನ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಯ 
[ಹೊನ್ನಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ಸೆ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ರೂರ ಇನನರಳ್ನೆಯಂದ ಮಾರ್ಗ `ಮಾರನಸ್ಗ್‌ ಮು 
ಕಲ್ಲುಗುಡುಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಗೊರೂರು-ಚನಕುರುಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ಥೆ ಕಿ.ಮೀ.1.40 
ರಿಂದ 2.30 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ(ಓಂದು ಬಾರಿ) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


270 ಹಾಸನ 


ಕಾದುಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


Td 
SSE a Sac 4 
pies 
Ue 
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ಈ 


0} 
0 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿನರ | us) 


3 


5054-03-397-0-01-154 k ಕಲ್ಫಾಃ ಸ್ಸ್‌ ಸ್ಟರ್ನ್‌ ಎಸ್‌ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ [ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕ” ರಸ್ತೆ 0.00 ರಂದ Loo ಕಿಮೀ ರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 ತ ಂತಗ್ರಾಪ "ಪೋಲ್‌ ವ್ಯಾರ್‌ ಗಾರರ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ರನೆಗಳಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ( ಒಂಡು ಬಾರಿ) 
ಸುಧಾರಣಿ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ರೂರು- ಮಾಲ; ಸ್ತಿ ಕಿ.ಮ.0.00 ರಿಂದೆ 7.00 
ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ಚುರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರ(90379) 


ಹಾಸನ "ಪಲ್ಲೂಪ ಸ್ಯ ಇಸನಂದ ಪಡುವಾರ ಮೂರ್‌ ಕೂಡ್‌ 
ಮಾವಿನಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.420 ರಂದ 
'7.008.ಮೀರವಟೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ(88297) 


5054-0%-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 
a ಹರಾನ್ಟೀಷಪವ್ಧಾರನನರರ್ಟಹಂದ ಹನ್ಸ್‌ 
ಹಂಪನಕುಪ್ರೆ ಮಳೀಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ನಿಂಗೇಗೌಡಸಕೊಪ್ಪಲು ರೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 6.00 “ಕವರೆಗೆ ಅಭಿವ ದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಳ8 ಕೆಲಸ 
(86434) 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 


ತಾರಾ "ಫಟ್‌ ಪಟ್‌ ಸಸ ಹನಂದ ರಮೇ 


Kh 


$084-03-337-0-01-154 ಲಕೃನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಕಿತ್ತಾನೆ. ಸಕಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಾದಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಟ.ರಸ್ತೆ 

(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ |ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ಮರು 
ಸುಧಾರಣೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾ೦(89845) 

s054-0-7-0-01-154 ನ ಕಾಲನು ಕಬಿ "ಉಡುವಾರ ಇಲ ಹಸ್ಯ ಮಂಡ 


ಜೋಡಿಮಲ್ಲಪ್ಪುನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ಟಂದ 200 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ 
ಅಭಿವೈದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(88327) 


SAT SRST TNT CSN Cod 300 3ರ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 94288 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
y ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ kl 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೊ. y 018-19 obndossd _ ಸ 
೫) ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು Mos ಕುಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂ3 
[] cM 
65.00 
62.00 0.00 
250.00 0.00 ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ 
ಎನ್‌ ಶಿವಶಂಕರ್‌ 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ರಮೋಜ್‌ ಮಾರ್‌ ಕೋಭಾರಿ 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಲುರಂಭಿಸಜೇಕಿದ್ರೆ 
0.00 ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ' ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ 
100.00 ಎನು ಶಿವಶಂಕರ್‌ 0.00 ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿಬೆ 
170.00 ಶ.ಇ ಇಂದ್ರೇಶ್‌ 0.00 ಕಾಪುಗಾಟಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾರರ ಹೆಸರು 


2018-19 ebriomd 
ಅನುದಾನ 


F ನ ಪರಿಮಿತಿ: 
ಕಾಂಕ್ಟೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಭಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


SA SRE TRS TROT STE 


ಕಾಂಕ್ಷೀಟ' ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೊಮಗಾರಿಯ ಬ್ರಸ್ನುಣ ಹಂ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 


ಪ್ಪಾಕೀಜ್‌: (5) : ಹಾಸನ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ "ಬಳಿ ಉಡುವಾರೆ ಗ್ರಾಮ 
ಸಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಬೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಲಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಭಾರಸೆ 
5054-03-337-0-01--154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳಿ 
ಸುಭಾರಣಿ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಪೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣ 


ಹಾಸನ ವ್‌ದ್ದಾಡ್‌ಷನಾಬಳ ಪ್‌ನಾಮನಡ್ಸ್‌ ಸವ 


ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಮ ಶಿವಶಂಕರ 


ಹೋಬಳಿ ಅಂಕೆನೆಹಳ್ಳಿ ಗ 
[ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ £ ಮತ್ತು ಕುಂಕ್ಷೀಟ" ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಘನಿಗಳನಿ. 


ಪ್ಯಾಕ್‌ ಪಾನ ನರಾನ ದಾಮ ಸನಾ ನಾನ ವ 
[ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸನ್‌ಈಾನ್ದಾ ಕು ಕಜ್ಜಾಯ ಹೋಬ ಪ್ಯಾಡಕಷ್ಟ್‌ ಗ್ರಾಷು ಪಪ್ಪ ಬ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ 
ಕೊಪ್ಪಲು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತಾಶ್ಲಾನ`ಕದ್ಡಾಮ ಹಾ ಪಾನನಷ್‌ ಪ್ತ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚೆರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಎನೆ ಶಿವಶಂಕರ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ರಾರಂಭಿಸೆಬೇಕು 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 


7): ಚಾಸನ "ಭಾವ ಕಟ್ಭಾಯ ಸವ್‌ ಜಣ 


ಪರಿಮಿತಿ: 5ಯಲ್ಲಿ ಜಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


5054-03-317-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಭಾರಣೆ 


ಕನು x ಜ್ಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 1018-1 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಘಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ 'ವೆರ ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು ಕೌದುಗಕರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂತ 
ಸಂಖ್ಯೆ ; ಗಾಂಯ ಏನರ 1 £೦ ಅಕ್ಸ) 3 ಅನುಜಾನ 3 
2 ಸಾದಾ ಸರಲ: 


5 6 7 
0.00 ಕಾಮೆಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 


ಶ್ರ y ಸಳ್ಳಿ 'ಗ್ರಾಪೆ`ಪರಿಮಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


297 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
ಹೊಳೆ ಪಕ್‌ ಎ ಯಂದ 
5054-03-337-0-01-154 ನರಸೀಮೆರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರೆಸ್ತಯಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 37.10 ರಂದ 
298 ಹಿ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ [ವಳಂಬಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಂದ 035 ರವರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಲಿಂಕ್‌ ಮಾಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ.(83606) 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣಿ 


3 ದರ್ಚ್ಜ ಕಃ 
3 ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಲಿಪ್ಕಾಣ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಹೆಲಿಪ್ಕಾಡ್‌ಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 


ರ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ(83€11) 


ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರ್ಕುಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಅತೀಚೌಡೀನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತ 


e) 


[ಮಾರ್ಗ ಪರಸನಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 12.00 ರಿಂದ 1580 
ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. (83654) 


ಕು ದೊಡ 


ಹೊಳೆ ಕೆ 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ 


೦ಚೇವು-ಒಂಟಿಗುಡ್ಡೆ-ಅತಿಚ್‌ಿಡೇನಹ 


5054-03-337-0-01-154 pS 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ, (93178) 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸನ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 


ಹೂಳನರಸೀಮುರ ತಾ. ಉಲಿವಾಲಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲಿಸುವ ಸಿ.ಎನ್‌.ಎಸ 
[ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸ:0.190 ಅಂದ 0.600 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಜಿ.ಮು.ರ) (88613) 


ಹೊಳರಾಪ ಫಾರಕಾವರ-ತಷನೂಡು-ಪಂಡತೆ 
[ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸ:0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ಏಕಪಥದಿಂದ ದ್ವಿಪಥಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ 
ಸಃ3.00 ರಿಂದ 5,00 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ಏಕಪಥದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಪಥಕ್ಕೆ 
£ ಕೆ.ಎಸ್‌ ಅತ್ಸಥನಾರಾ 
ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ:ಮು.ಶ) (working 200.00 Fig 175.70 
CH:0.00 to 0.10 & 0.8 to 1.40) 97857 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


31 


pe 


ಹಾಸನ 


ಹಾಸನ 


ಹಾಸ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-0-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣಿ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 


ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಲಸ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5053-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಭಾರಣಿ 
5054-000 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕುಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂ 


ರೆ ಹೆಸಃ 
ಗುತ್ತಿಗೆ ಡಾರರ ಹೆಸರು ಟನುದನೆ 


3 
TST PERE NSS TAT TTT 


Fo £) 


ಕಬ್ಬಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3,725 ಲಂದ 480 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ.(93965) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಹಾನರ್‌ ಪರ್ಪನ ಗನಸಾವಾನಪ್‌ ಮಂ ಮಗನ 
ಸ:0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀ ವರಗೆ ಅಭಿವೃದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(೬೦ದು ಭಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಗ್ರಾಎೀಣ ಕಸೆ) (93993) 


ನ TST 5 ಗನರಡನ್ಳ್‌ CSU SC 
ಸೇತುವೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 198 ರಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 


ಪ್ಯಾಕ್‌ಜ್‌ 5) ಹನ /7 ಪ್ಯುಸಾದ 
ಹೋಬಳಿ ಬಿದರಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತ 
ಜರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸೀಪುರ ತಾ/! ಪ್‌ಪೈಸಾಹ ಷೋನ 


(G ಬ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ' ರಸ್ಸೆ ಮುತ್ತು ಚರೆಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪಬ್ಲಿಷ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು | 
ಕೊನೆ ದಿನಾ೦ಕ 16.01.2019 


TESTOR ETS SAE ER 
ಬೇಡಿಗಹ: 


 ಕೊಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಸೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸೊಳನರಸೀಪ: ಈಗ ಪ್ಯಮಸೌಡ ಹೋಬಳ ಹೆರ್‌ಹಂಭಿಡ್ಸ್‌ ಗಾತ 


Kd 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ದಸ್ಸೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಟೆಂಡಲ್‌ ಪಬ್ಲಿಷ್‌ 

ಮಾಡಿದ್ದು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ 

16.03.2019 
ಇನ ಗಪ್ಯಾನಾರ ನಾನಾನಾ ಗಡ 


ಪರಿಮುತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ಯಾಕಪ್‌ ಹಾನರ್‌ ಗ ಪಾಮ್ಯಸಾ 
ಹೋಬಳಿ ಕಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಸು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


EL 


WH uf § 


w 
[rd 


314 


5 


316 


317 


318 


9 


ಹಾಸನ 


ಹಾಸಸ 


5054-03-337-0-0-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ 


ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮು್ಯು ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 


ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಎಷರ GH 


3 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ `ತಾ/ಗ ಪೌಮ್ಮಸೂರು`ಹೋಬಳ`ದೊಡ್ಡೆಣಡಸೊರು''ಗಾಮೆ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹೊಳನರಸೀಪುರೆ ತಾ// ಪ್‌ಮೈಸಾಹ ಹೋಬಳಿ ಸಿ.ಓಂದ್ಲಹೆಳ್ಳಿ ಗಾಃ 


ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ಯಾಕೆಜ್‌ OI) ಹೊಳನರಸಪೌರಕಘ/ ಹಸ y 


ಹೋಬಳಿ ಆಲಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಉಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ರಸೀಪುರ ತಈಾ/! ಹ್ಳ್‌ಪೈಸಾಕು ಹೊಳ ಬಾಚಿಹಳ್ಳಿ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ಯಾಕೀಜ”-( )ಅರಸೀಕರೆ ತಾ. ಹುಳಿಯಾರ್‌-ಕೇರಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಯರೇಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸೀತಾಪುರ ಕೊಪ್ಪಲು 3,00 ರಿಂದ 
4.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
[ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


[ಅರಸೀಕರಿ ತಾ. ಚಕ್ಕ್ಸನಾಯನಹಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಂರ TREES 


£3 p) 
100 - 3.00 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 800 -9.80 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಗ್ರಾಮ 
ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿಮಾರ್ಣ ಮುತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ.`ಬಿದ್ದಡ`ಸಿಡ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದೆ ಕತ್ರಿ ಸಡನ್‌ 
10.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಅರಸೀಕರ ತಾ. ಹುಳಿಯಾರ್‌-ಕೇರಳಾಪುರ ಸ್ತಯ 160.0) 3. 
ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಯರಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ರಾಂಪುರ ಮತ್ತು ಶಶಿಖಾಳ 
1.50 — 13.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ 
[ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
ಈ ಗು ರರ ಹೆಸರು 


es 
= 
— 
CIN 
= 


200.00 
100,00 


100.00 


2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪಬ್ಬಿಷ್‌ 
ಮಾಡಿದ್ದು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ 
16.03.2019 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪಬ್ಲಿಷ್‌ 
ಮಾಡಿದ್ದು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ 
16.03.2019 


ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ. 


ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ 
ಸೂ.ಇಂ ರಪರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 


ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ. 


ಅರಣನು ಮೊತ್ತ ಜಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ | 


ಲಕ್ಷ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ | £5” ಗುತ್ತಿಗೆ ಜಾರದೆ ಹೆಸರು 


2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುಡಾನೆ 


7 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಈ. 

ಪೊನ್ನಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಹುಳಿಯಾರ್‌ - Fee ರಸೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
9.00 - 11.00 ಕಿ.ಮೀ, ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಗ್ರಾಮು ಪರಿಖುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಹೋಜ್‌ 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಭಾರಣೆ 


ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಏರಬೇಕಿದೆ, 


ಠ ರಸ್ತ 
ಸರಪಳಿ 2.60 ರಿಂದ 4.20 "ಮೀ ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೋಬ್‌ 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


5054-03-337-0-01--154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಅರಸರ ತಾಪತ್ಗೇನಪ್‌ ಯಂದ ಪಬ್ಬನ ದ್ರ ನಗ ಸರವ 
8.50 ರಂದ 10.50 ಕಮೀ, ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಜ್‌ ಸಿ.ಸ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪುತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


y Jem ಾಕಷಾನತ್‌ಕಸಪ 
ಬೆಳಗುಂಬ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸೂರು, 0.00 ಅಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ. 
ವರೆಗೆ ಗಾನಾ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ h A ಅಂದಾಜು 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


೫ ೬೫ 


ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟ ಬರಟದೇಕಿದೆ. 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಲನ್ನಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


3054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಬೆಳಗುಂಬ ಹಾಗೂ nif 5.00-7.00 8.೩೧. ಗಾಮ ಸಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಸಿ. ಅಮೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ h H ಅಂದಾಜು ಸಟ್ಟ ಬರಬೇಕಿದೆ, 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ತಾ" ಸನಡಷರಾಪಾರರಂಡ `ಪಷಸಾರು-ಹೌನ್ನವಾಕ ಗ 
400 ರಿಂದ 800 ಕಿಮೀ ಗ್ರಾಪು ಪರಿಮುತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಸಿ. ಅಪ್ಟೋಃ ಚ್‌ ಸ್ಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಣ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಅಂದಾಜು ಸಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ. 


Sue 
[3 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ | G6 


Fa 
ಯೆ 


3 
ಪ್ಯಾಕ್‌ ಆರಾ ಯಾರಾಪರದಂರಮರ್ಧ್‌ಷ್ಥ್‌ 
ಮುರುಂಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ-ಸಖ್ರಾಯಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
6.00 ಅಂದ 1೧.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಅಪ್ರೋಚ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃಲ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ. 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಅರಸೀಕರ ತಾ. ಹಾರನಹಳ್ಳಯಿಂದ ಹುಳಿಯಾರ್‌-ಕೀರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಣಕಚ್ಚಿಹಳ್ಳಿ 7.00 ರಂದ 9.00 ಕಮೀ. ಪರೆಗೆ ಗಾಮ 
ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃಗ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಅರಸೀಣರ ತಾ. ಕರಗುಂದ-ಕಿಮಲಾಪುರ ರೆಸ್ತಿಯಿಂದ ನೀರಗುಂದ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆ. 3.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ಥೆಯ ಗ್ರಾಮು ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 [ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-5 ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಮಲ್ಲಾಪುರ-ಕಲ್ಲುಂಡ' ಕಸ 750 ರಡ 450 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


5054-03-337-0-01-154 ಅರಸೀಕೆರೆ`ತಾ.`ಬಾಣಾವರ`-`ಸಖ್ರಾಯಪ್ಠೊಣ 130 ರಂ 780 
ಮಿ ಮ ಪರಿವಿ ಅಹ ' 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷೆಗಳಿ ಕಿ.ಮೀ, ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ . 


ಸುಧಾರಣೆ 


ETE 


33 ಸ; 


332 


ಅರಸೀಕರ ತಾ. ಸಿ.ಎಂ.ರಸ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಂಡೇಕರೆ-ಗೆರುಡೆನಗಿರ ರೆಸ್ತಗ ಸೇರು: 
5054-03-337-0-01-154 ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸುಂಕದಹಳ್ಳಿ 0.00 ರಂದ 1.20 ಕಿ.ಮೀ. ಗಾಮ ಪರಿಮಿಶಿಗಳಲ್ಲಿ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ |ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸುಧಾರಣೆ 


s054-03-27-0-01-154  [ರಸಕರೆ ತ ಸವರ ರಸ್ತದಂಡ ದ್ಧ ಸರತ್‌್‌ಮಾರ್‌ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಣೆಗಳಿ ಕೋಳಗುಂದ 20.00 ರಿಂದ 25.00 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ 
ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮುತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪ್ಯಾಠೀಜ್‌-6( ಇಕಾ ಕಾನೌಷ್ಸ್‌ಇಪಸಾಡ-ದ ರಸ್ಸೆ 
5054-03-337-0-01-154 0.00 ಯಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿ. 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ |ರಸ್ತೆ ನಿಮಾರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸುಧಾರಣೆ 


333 


- 
WH 


335 


4 
200.00 
100.00 
200.00 


200.00 
200.00 


100.00 
100.00 


100.00 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
ಅಕ್ಷ) 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂ 


ಅಂದಾಜು 


ಅಂದಾಜು 


7 


ಬರಬೇಕಿದೆ. 


ಬರಬೇಕಿದೆ. 


ಪಟ್ಟಿ ಬ 


ಬರಬೇಕಿದೆ. 


ಕ್ರಮ 3; 2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಗಮ: ಫ್‌ ಕಮ ತ ಹಃ 

ಸುಖ [4 ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ KE ) Feith 'ಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
SN 1 ಸನಿರಗಾನಾರ. 

3054-03-337-0-01 15d CET SEES FS TST ECA TT: ನ 
ಮೀ ಮ ಲಿ ಚ್‌ ಸಿಸಿ. ರಸ ಇ ಟಿ 
336 ಜಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 10.00 ಸ ಗಾಮ ಪರಿಮಿಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿ,ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01- 154 [$ರಸರ ಠಾ ವಾಚಿನಪ್‌ ಯಂದ ರಾಡ್ಗನಪ್‌ ಸನುವ ರರ 


$i Wh (acid) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಗೊಲ್ಬರಹಳ್ಳಿ 10.00 ರಂದ 100 ಕೀ, ಗ್ರಾಸ ಪಲಮುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೋಜ್‌ 
¥ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


5054-0001 SS ಮದಾರ ನಡ 
6.00 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಾಡು ಪರಿಮಿತಿಗೆಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಅಂಬಾಜು ಸಟ್ಟ ಬರಯೇಕಿದೆ. 


338 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ Sra ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟ ಬರಬೇಕಿದೆ. 
K ಸುಧಾರಣೆ 
ನಾಕ TEE ಹಾದ ಲ್ಲಸಾದರಹ್‌್‌ ಸ 
S0SH-03-337-0-01-154 ರಸ್ತೆ 000 - 300 ಕಿಮೀ. ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 
339 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಲಸ್ಟೆಗಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಹೋಚ್‌ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿಮಾರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂಬಾಜು ಪಟ್ಟ ಬರಬೇಕಿದೆ 
ಸುಧಾರಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ನರರ ನಜ್ನಾರ ನಾಗವಾಡ 
5054-03-337-0-01-154 [ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ 51.00-54.20 ಕಿ.ಮೀ.ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಪೋಚ್‌ 

340 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ [೩.೩ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟ ಬರಬೇಕಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಅರಸೀಕರ ತಾ ಕ್ಲಾನಾಂಕನಸಳ್ಳ BT EST TS 
ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌ -.58) ರಸ್ತೆ 000 ದಿಂದ 15.00 &ನೀ ರಷರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ 


5054-03-337-0-01-154 . 
ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿಮಾರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


341 ಸನ ಯೆ ಜಿ: ಸ್ಟೆಗಳೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟ ಬರಬೇಕಿದೆ. 
ಫಾ ಯೋಣಪ ಪಲ್ಲ. ಪಗ ಕಾಮಗಾಲಿ.ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ" ಹಾಗೂ ಗ್ರಾು ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜ ಹ 

ಸುಧಾರಕ [ಅಖ್ಲೋಜ್‌ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
i Oo 5054-03-37-0-01-154 ಅರಸರ ತಾ: `ಕ್ಯಾತನಪ್‌ ದ್ರ ಹಾನ್‌ § 
3442 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 17.00 ರಿಂದ 19.50 ಕಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ಟೆಯ ಗಾಮ ಪರಿಖಿತಿಗಳಲ್ಲ ಅಹೋಚ್‌ ಪರಜ 

j ೫ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಿ. 
ಸುಧಾರಣೆ pe > (0) 
ia 054023570 [SN ಠಾ ಪ EST EET ಲ 
343 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳಿ ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
; [ಸುತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೊ. 2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಕಮ ) ಈ ಹೆ; ಕಾಮಗಾರಿಯ ತ ಹಂತಿ 
ಗುರಿಯ ವಿರ (6 ಅ೪) ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು Fepadt ಮಃ ಪ್ರಸ್ತುಃ 


3 ee sie ne 
ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-7( )ರಾ.ಹು.234 ರಸ್ತಯಿಂದ ಕಸುವನಕಳ್ಳಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


£8 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಭಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಗಳೆ 
ಸುಭಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 


£ 


ಹೇಳೇ ಹಚಿದೆ ಗ್ಲಾರಣಟ್ಗಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಪಣನರ 


345 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ಹರಾಷಂನಂರಇಗನಾರ ಸತವ ಅಧಷೃದ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ £- 
Procurement ನಲ್ಲಿ 
ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ 


ಬರಬೇಕಿದೆ. 


ಎ.ಮಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಬಿ.ಮಲ್ಲಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


& 
3 


ಬಿ.ಹರಿಹೆರಪುರದಿಂದೆ ಹಿರಿಯೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


y 
8 
BH 


ಪ್ರಾಕೀಜ್‌-8( )ಮುರುಂಡಿಯಿಂದ ಯಾದಾಖುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


|# 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 50.00 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 ಎಸ್‌ಸಎರಸ್ತಮಂರ ಗಂಡಾ ಸರುವ ಅಧಿೈದ್ಧಿ 
3 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 80.00 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 ಕ.ಟಿ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಿಡ್ಡೇಗಾಡನೆ ಕಾಪು ಕಸ್ಟ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ದೇವಿಹಳ್ಳಿ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷಗಳ [ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 90.00 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟ £- 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


Procurement ಸಲ್ಲಿ 
ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ 


352 


ತನ್ನ್‌ನರರಾನ ಪಾಡ್‌ ಸನಕ | nn | 


ತನು [1 ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ N ND Sandee ] 
ಸಂಖ್ಯೆ p | 69 A ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
3 ನರಂ 
5054-03-337-0-01-154 ಚಗಚೆಗರೆಯಿಂದ ನಾಗೆರೆಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ `ವರೆಗೆ`ರ್ತ್‌ ಅಧಿಪ್ರದ್ಷ' ll 
353 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 


ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 ಬಾಗಿವಾಳು ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಣೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 ನರಕದ" ಪಗ್ಗದ್ರ ಸರನ್‌ ಇಧಷ್ಯನ್ನ 
ಹಳುಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 ಚೆನ್ನಾಪುರದಿಂದ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂರು ಗಡಿ ಸೇರುವೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿನೈದ್ದಿ 
356 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 ಚಿಕ್ಕಯರಗನಾಳುಏನಿಂದೆ ಶಿಷರೆ ಸೇರುವೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
357 ಹಾಸಸ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-37-0-01--154 ಆರಸೀಕೆರ್‌ ಪಾಳ ತೈಕಮಂಡ ಶಶಿವಾಳ ಸರುವ ಕ್‌ ಅಭಿವೈಟ್ವಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
358 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಣ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054033370014 ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ 85.8 `ರಸೆಯಿಂದ'ಗಡ್ಡೇಸ್‌ಡನ ಪರಕರ ಹಾಗ್‌ನಡ ig ಕ್‌ 
ದೇವಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ (ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಅಡ್ಗಮೋಿ ಹಾಗೂ 
ಡಾಲಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ 
ಕೆಲಸ ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಡಬ್ಬ್ಯೂಎಂಎಂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು 


ಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ಟೆ ಪ್ರಾರಂಜಸಬೇಕು 


[f 
| 
| 
| 


ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಿಡೆ 


359 ಕುಕಿಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
00337 00d [ನರರ ತಾ ನನ್ನಾಪರರಂದ ರಸ್‌; i 
360 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ನ್ಣೆಗಳಿ (ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ) 
ಸುಧಾರಣೆ 
Me 5054-03-337-0-01-154 ಅರಸೀಕೆರೆ "ತಾ "ನರಯೂಡನಂತರವದಸದE್ಥ - ಮಿ 
361 ಹಾಂಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ |ನೌನುಗಾರಿ 


ಸುಭಾರಣೆ 


te 
[3 


ವ ; 2018-19 ಬಿಡೆ: 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಏನರ [ದೈ ps ಕುಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


7 7 
ಆರಸೀಕರ ತಾ ಬಾಚನಕಾಪಶನಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಗೆ ಸಂರ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಭಿವೃದ್ಧಿ 30.00 0.00 

ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ `ಕೆಂಕೆರೆಯಿಂದೆ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಲೋಣನಕಟ್ಟಯಿಂದ 

ನನ್ಗ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 7000 0.00 


ನಕ ಘನದ ರಂದ ಪಾಳ್ಗ ನಿಷ್ಣಾತ ವಾರ್‌ 
ಜಿ.ಶೆಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅರಸೀಕೆರೆ”'ತಾ” ಪುದರಹೆಳ್ಳಿಯಿಂದೆ ಶೆಂಕರನೆಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ _ 
0.00 


Ko] 
& 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ವಿಭಾಗ 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಹಾಸನ 


TE 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ [ನೌಮಗಾರಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 


'ಅರಸೀಕರ ತಾ ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ಧಾರಿ 206 ನಂದೆ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ನೀರುಫ ರಸ್ತ 

ಅಭಿವು ಕಾಮಗಾರಿ 

ಭವೈದ್ಧಿ ಕಾವ 11.00 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 ಅರಸೀಕರ ತು ಹರಳಕಟ್ಟ ದಿಂ: ಪ್ರನಹಳ್ಳ ಸೇರುವ ರಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ನಮಗಾರಿ 
370 (ಯೋಜನೆ) ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸಗಳ [ನು 60.00 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಆರಸೀಕರೆ ಈ ಕೌಷಾಷ್ನ್‌ತ್ಸರ ರೌವಾಂಹಾ್‌ನಂದ"ರಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
102 ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್ತೆ (ಬೊಮ್ಮೇಮನಹಳ್ಳಿ) ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅರಸೀಕರ ತಾ ಹಾಗ್‌ರಬರಕಪಟ್ಟಯಂಡ-ಪೌಗ್‌ಹಬಕಪ್ವಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
12.00 


1 
ps 


ತಕಕಂತ ಪರರಂದ ಗಾರಾನಕಾಪ್ಸರ ಸ ಅಧ್ಯದ್ದ 


369 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5051-03-337-0-0l-S4 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಭಧಾರಣಿ 


3054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಳ್ಯು ರನ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣಿ 


3054-03-337-0-01-154 


377 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
Ki 5054-03-337-0-01-154 
38 ಸಣ! (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
7 5054-03-3Y7-0-01-154 
379 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆಗಳೆ 


ಸುಧಾರಣಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ [fe | 


3 


ಅರವಾ ಹಡನ ದಂದ ಸಂಪ್‌ ಇಹ ಕಥ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅರಸೀಕರೆ "ಈ ಂದಪುರ ಸಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಖ್ಯ ರಸಃ 
ಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಾಮಗಾಲ 


' 


ಅರಸರ ಮಾಷಡೌಷಲಸಳ ನಾದ ಆರಷ್‌ಗಸ್‌ಹುವ ಕಸ್ಸ'ತಧಪ್ಯದ್ಧ' 


ತರ್‌ ನರಾಯಣಘದಿಸ್‌ ಹಂದ ತಸಮಾಹ ಮತ್ತು 


ತಾಂಚ್ಕದಿಂದ ಆಮ್ಗನಹಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ, 


ಅರಣ್‌; ಪಸಲೌಷ್‌ಹಾದೆ ಇಳೌನಪ್‌ಪಗಿ ಸ್‌ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಲಾಯೆಲಾಪರದಿಂಡ`ಇನಷ್‌ ಸರಸ ಇನ 


ು 


SII ಾಡ್ಗರಾಗ್‌ ರುಪಾರ್‌ ಇಹ 
[ದೇಷಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರುಪ ರಸ್ಟೆಯ ಅಭಿವೃಲ್ಸ 
(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ ) 


ಅರಸೀಕರ ತಾ ಹಾಕ್‌ ಜ ಸಪಾಜನದ್ಯ [i UREA) 


ಕಿ.ಮೀ 5.50 ಮೀಟರ್‌ ಅಗಲಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃಗ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


(TATE) ಕೈಶ್ಷನಲಾನರಾರ`' ನಷ ಸಹಕ 


ಸ್ತ 
4.50 ರಿಂದ 20.00 ಕಿ.ಮೀ ಷರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೃಧ್ಧಿ ಕಾಪುಗಾರಿ 


90374 


TET 
088-5 Cabrio ಇಮುಗಾರಿಯ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಹಂತ 


ಅನುದಾನ 


ಬಿ.ಎನ್‌. ಮಂಜೇಗೌ 


ಎಲ್‌, ಎಸ್‌ ಜ್ಞಾನೇಶ್‌ 


ಡಬ್ಬ್ಯೂಎಂಎಂ ಕೆಲಸ ಭಾಗಶಃ 
ಮುಗಿದಿದ್ದು ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ 
ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿಣಿ 


a) 


Ww 100.85 


ಕಾಯುಗಾಟಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | 


ಮಣ್ಣು ಅಗೆತದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಡೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಲ್ಯ) 
ಭತ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಜಾವಗಲ್‌ ॥ ಎನ್‌ -23 ಛಗುಲಿಃ 
ಯಿಂದ ಎನ್‌ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ಸೆಯ ಒಂದಾವರ್ತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
[ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 90393 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಅರಸೀಕರ ತಾ. ॥ ಮಾದನಹಳ್ಳಿ ಏರಿಯಿಂದ ಕೆ.ಶಿಮ್ಲಾಪುರ 
ಮುಖೇನ ತಿಮ್ಹಾಪುರ ಗೇಟ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ರಸೆಯ ಒಂದಾವರ್ತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 90385 


8 


5054-03-337-0-01-154 ಅರಸರ ಜಾವಗರ್‌ "ಹೋ 'ಬಂದೊರುನಿಂದೆ ಸಿಂಗನೆಹ್ಳಾಗೆ ಸರುವ 
382 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ತೆಗಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದಾನರ್ತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-02-337_0-01-1S4 ಆಕಾ ವಗರ ಗಾಡು ಪೌಮಯಕ್ಸ ಕ್ರ ಅಧಷೃದ್ಧ 
383 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಕಮಗಾರಿ(ಒಂದು: ಬಾರಿ) 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 ನೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳ್‌ವಾಡ ಪೋಲ್‌ ಕನವಸಾಳ ಸ್ತ ಕಿಮೀ 
384 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷೆಗಳೆ 190 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 16.83 ರಿಂದ 21.40 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ 
4 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 88871 
5054-03-337-0-01-154 ಶೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ತಯಿಂದ ಹನಿಕ ಹುಲುಗುಂಡಿ ಕಾಮೇನ ಳ್ಳಿ 
385 ಹಾನನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಬಿ.ಪಿ.ಬಿ.ಸೇರುವ ರಸ್ಥೆ. ಕಿ.ಮೀ, 0.00 ರಂದ 3.40 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ, 90762 
5054-03-337-0-01-154 ದೇಲೂರು`ಪಲ್ಲೂನಿ"ಜಿ.ಬಿ. 'ರಸೆಯಿಂದೆ ಕೋಗಿಲಮನೆ ಮಾಳಗೆರೆ ಸೇರುಃ 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ರಸ್ತೆ, ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಂದ 5.70 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 87828 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337--0-01-154 ಜೌಲೂರು`ತಾವ್ಲಾನು ಕ ಕಸ್ತಮಂದ `ಪಾರಷ್ಠ್‌ಆಣಗದ್ದ`ಹಾಢ್ಗಗರೆ. 
367 ನೂನನ (ಯೋಜನೆ) ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿ [ಮಾಳಿಗೆರೆ ಮೂಲಕ ಕೆ.ಬಿ.ಪಿ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
7.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ, 87991 £ 
ಸುಭಾರಣೆ ೪ R 
5054-03-337-0-01-154 ಬೇಲೂರು`ತಾಲ್ಲೊಕು `'ಬಿರೆಡೆಹಳ್ಳಿ-ನಾರ್ಪೆ-ಸೂಳೇಗುಡ್ಡ ರಸ್ಸಯ ಕಿ.ಮೀ.14.90 
ಹಾಸ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದ 16.35 ೬ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 86830 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಮೊತ್ತ 
4 


4 p 
120.00 ಬಿ.ಎನ್‌. ಮಂಜೇಗೌಡ 


2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


EEL, AE RSE AEE 


ಮಣ್ಣು ಅಗೆತದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಮಣ್ಣು ಅಗೆತದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


4 0.00 
NN kl 


ಸಿ.ಎಂ ಶಿವಸ್ಥಾಮಿ 


90.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


150.00 


480.00 


0.00 
0.00 
300.00 


ಎಲ್‌.ಒ.ಎ ನೀಡಿದೆ. 


0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕೆ.ಎನ್‌ ಅತ್ವಥನಾಲಾ 
190.00 a 
ದೊಡ್ಮನೆ ಕಾನ್‌ 
150.00 ಸೃಕ್ಷನ್‌ (ಬಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಭಾಕರ್‌) 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂಪ 


2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ತ 
ನನನ ಮಾರ ನ್ನನ್‌ ಪಸ 
[ಚಿಕ್ಕಮೇದೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಕಿ ಮೀ, 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ. 
3.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿಪೃದ್ದಿ ಕೆಲಸ, $7976 


5054-03-337-0~-01-154 " 

(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣಿ 
ತರಕ" ನವಮಂ ನಟನ್‌ ಪಾರಾಪಾರ: 
(ಉತ್ತತ್ತನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಲಪರ್ಕಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 
ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ (ಇತರೆ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ, 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ರಮೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 


ಮಗಾ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕೊಥಾರಿ ಘನ ಪಗಿಕಿಯಿಳ್ಲಿ 


ನಾ 
| 


ಬ.ಬ ರಸ್ತ ಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದಿಖಳ್ಳಿ ರಣಗಟ್ಟಿ`ಪಾಃ ರಸ್ತ 
ಯಿಂದ ಚಂದನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕೆಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3 00 
ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ (ಇತರೆ ಠಸ್ತೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ) ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲಸ. 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣಿ 


ರಮೇಪ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 


ಸಾಮೆಗಾುದಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕೊಥಾಲಿ ರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 


'ತಾಮ್ಲೂಕು ಗನ್‌ ಕಸ್ತೇಖಂರಿಇ; ಚನದಾಹ ಬಕ 
ಶೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ಬಂದ 3.00 ಕ.ಮೀ.ಪರೆಗ (ಇತರೆ ರಸ್ಥೆ- ಒಂದು 
ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ) ಅಭಿಷೃದ್ದಿ ಕೆಲಸ. ೫6766 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣ 


ರಮೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
ಕೊಥಾರಿ _ 
SERS SRE STITT Oo SIE RS ನ | iy 


ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಂದ 300 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ (ಇತರೆ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಬಾರಿ Roddimane 
ಅಭಿವೃದ್ಧ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 86789 Construction 


3 .K Prabhakar) 
ನೇರ `ನುಷ್ಟ್ಸ IES 
೧.00 ರಂದ 400 ಕಮೀಸರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಇತರೆ ರಸ್ಸೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 86783 


ರೂಡ ತನ್ನನು ನರ್‌ ಪಾಡ್‌ಗಾಡಷ್ಸ್‌ ಕರಂತ ಗವ ಇ 
ಸಲಖರ್ಕ ಕಲ್ರಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.00 ರಂದ 280 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಇತರೆ ರಸೆ- 
ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೈದ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಲಿ ಕೆಲಸ. 88220 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಲಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಭಾರಜಿ 
5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಬ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಭಾರಣೆ 


Doddamane 
Construction ( 
3 ,K Prabhakar) 


ಕಾಮಗಾರಿ ೫ 'ರಾರಂಭಿ ಭಿಸಬೇಕು | 


5054-03-3¥7-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಲ್ಜೆಗಳೆ 
ಸುಭಾರಣೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೊ. 2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಸ್‌ 1ುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು ಕೊಮಗಾ! ಪುಸ್ತು 
ಲಕ) $e i sl pe 


7 


[* 0 K v 


5054-03-337-0-01-154 ಗಡಿಯಿಂದ ಕಂಕಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ, ಗೋವಿಂದಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಂದ Doddamane 
396 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಲನ್ಷೆಗಳೆ 13.00 ಕಿ.ಮೀ.ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇತರೆ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 86815 120.00 Construction { 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಸುಧಾರಣೆ B .K Prabhakar} 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಭಾರಣೆ 


EEL 
Ws 


397 75.00 


8 
fe 

eo 

[] 


3 
2 


- 
e 
[3 


) 


ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಬೇಲೂರು ತಾ. 'ಬಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುರೇಹಳ್ಳಿ ನಲ್ಕೆಗೆ 
ಕಲಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


70.00 


ಸಾಪ ಪನಕಡನಾನ ಾ್‌ ಕಡ್‌ 
ಮಾರ್ಗ ನವಿಲೆ ಗೇಟ್‌ ನವಲೆ ಆದಿಹಳ್ಳಿ ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಆಣತಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 
ಸರಪಳಿ 0.0 ರಂದ 100, 2.45 ರಂದ 6.15 ಮತ್ತು 6.85 ರಿಂದ 7.85 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (91965) 290.00 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ 0.00 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್‌.ಒ.ಎ 


ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


ಈ 
ಎ 
[= 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಂ ಮೊಸಿಳಹೂಸಪಳ್ಳಿ - ಬಿಂದಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆ 38.70 
5054-03-337-0-01-154 [ರಿ೦ದ 40.00 ಮತ್ತು 44.00 ರಿಂದ 55.00 ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌ 
ಹಾಸನ! (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ [ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಬಾಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ 495.00 ತ ಮೇಗೌ & 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಸುಧಾರಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (91958) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಣೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಳೆನಹಳ್ಳಿ - 
ಕಾಮನಹಳಿ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಲಸ್ಟೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ನ್ಲರಾಯಪಟ್ಟಣ 
8.35. 24.50 ರಿ೦ದ 26, 
ಕಾಮಗಾರಿ (91707) 


ಗಲ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣಿ 


ಗೇಟ್‌ 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 


were } 


5054-03-337-0-01-134 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ಅಭಿಷೈದ್ದಿಪಡಿಸುವುಡು) 


pS 


ಬಾಗೂರು ನವಿಲೆ ರಸ್ತ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ wi Wine ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ - 
ಬನಪಾಸೆ ಸಾತೆನಹಳ್ಳಿ - ಹಗಸರಹಳ್ಳಿ ಹೊಂಗೇಹಳ್ಳಿ ಎಂ. ಶಿವರ - 
್ಸಿ -ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ - ಮುದ್ದಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್‌ 
ಸರಪಳಿ 4.00 ಶರದ 6.50 ರವೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಣರಿ 


ನನನಾರಂಹ್ಯಾಸ್ಸ್‌ 


ತ ಹೃದ I 
ರಚರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಬ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರ(88777) 


ಗ 18) ಚನ್ನನಾಜಿಸ್ಸಡ Kr 


ಿರಸನಳ್ಳಿಗೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.00 ದಿಂದ 450 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಖಪೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 


ಹ ತಾಗ ದಾಗೊಹ ಹೋಬ ಪಗ 


ಟ್ರಾ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
ಅಕ್ಷ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ / ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


3 


2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಅನುದಾನ 


a RONEN) 


16.0} 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಳ ಹಂತ 


ಪ್ರಗಹಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಡಾಂಬರ್‌ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಡೈನ್‌ ನ್‌ 
ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕೆಲಸ 


ರಸ್ತೆಯಿಂದ 


ಕೆ.ಎಸ್‌ ಅತ್ನಥನಾರಾ 


ಹೊ ಸೂರು ರಸ್ತೆ 
ki ಯಣಗೌಡ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಸ್ತಿ ಸರಪಳಿ 500 ಲಂದ 
00 ಮತ್ತು 35.45 ರಿಂದ 39.65 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವ್ನ ೈದ್ಧಿ 


2.00 


ಬನಕಾಮದಿಂಡ್‌ 
ಬಿದರೆ-ಬಸಪಟಸುರ- 


KY 


ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 


ಕಷಳ್ಳ್‌ಗಾನು ಪಂಕ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾಲ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 


el 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


| 


ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕುಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


— ಪೂರ್ಣಗೆ4 


ಲ ಪಹೂರ್ಣಗೆೊಂಧಿ 


ಚದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಬಿದೆ 


] 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
ಯ ವಿ: ( ಈ 


3 


: Se So 
5054-03-337-0-01-154 ಚನ್ನರಾಯ ಬಡನಪ್‌್‌ಪಾಕೊಸೊಷುನಹಳ್ಳಿ ಇ 
ಹಾಸನ Glad) se, ರಸ್ಷಣಳ ರ ರಂದ 200 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ, (ಒಂದು ಬಾರಿ 
oe ಅಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 


$ 
ವಿಭಾಗ | 


» 
= 


5054-03-57-0-0-154  |ನನರಾಯಪಟ್ಣಣ ತಾ ನುಗ್ಗೇಪಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಪರೆ ಮತ್ತು ಕ.ಚೌಡೇನಪಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಓಂದು 
[ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 


272.24 


412 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 [ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ; ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ಮ ದು N 
i Wiis (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 566ರ 
ಸುಧಾರಣೆ 
ಹಾಸನ 


S0SA-03-337-001-154 ಚನ್ನರಾಯಪದ್ಧಣ`ತಾಗ'ಸಣ್ಗೇಪಳ್ಳಿ `ಹೋಬಳ `ದೇದಿಗೆರೆ ಮತ್ತು ಐಯ್ಕರಪಳ್ಳಿ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು 55.00 
ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸಡಿಸುವುದು) 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಾಗೂರು ಹೋಬ ಹಲಸೀನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಓಂದು ಬಾರಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 

[ಜೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಾಗೂರು ಹೋಬ `ಎಂಕಾಷರಗಾನು 


ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 


[ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-0337001 ಪ್ಯಾಕ್‌ ಚನ್ನರಾಯೆಪ್ರಾಣ ತಾ ಅಂಕ ಸಕಸ್‌ 
417 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 55.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 ಸನ್ನರಾಯಪೊಣ ತಾಣ ಶ್ರವಣಬಳಗೂಳ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ವೃತ್ತದಿಂದ- 
ಭ್ರ ಯನಃ ಸೇರುವ ಫ ಸೆ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ರನೆಗಳಿ [ಕಂೀರಾಯನಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ PE NS 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 
054-03-337-0-0-154 ಸನನಾಯಪ್ಪಾನ ಪಗ ಪಾಷಾ ಸರಾ ರಂಡೆ | § 
P rol ps ವಲ 
ಸ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 1.00 ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿಪೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು) 56.00 ನಮಗ: ಪನರ್ನಗನಂಡದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


55.00 


[8s] 
inn 


3 
2 


ENN 
i 


420 


421 


422 


42 


ಸ್ರಿ 
3 


426 


428 


ಹಶಿಸನ 


ಹಾಸನ 


ಹನಿಸನ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಡಾರರ ಹೆಸರು 


Wik candid 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ po Eg ಸಾಮೆ 4 
| ಮ ನ ಲಕ) JR ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂ 
§ 3 ನಾಗ ಸ Ws ———— 
5054-03-37-0-01-154  [ನರಾಯನಟ್ಟಣ ತ ಕೊತ ಸರುವ ಸರಾ 0 ರರ ನ್‌ | Wa 
oN ME ebuB 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದ) ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಹೆಚ್‌.ಏನ್‌ | 
5054-08-337-0-01-154 [ರಾಯ SSSI ES ರಂಯೆಗೌಡ a Was 


(ಯೋಜನೆ) ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಲಸ್ಸೆನಳ [ನರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೈದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 


ಸುಭಾರಣಿ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ವೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಚನ್ನರಾಯಿಪಣ "ತನನನ ನ್‌"ಬಿಡಾನಣ ಸಪ್ತ 
ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃನ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಓಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುಪುದು) 


ನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ SRT RE ನಷಾರ ಗಾಮ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಲಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಮಗಾಲ (ಒಂದು ಬಾರಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 


ಚನ್ನನಾಯಪಾಣ ಕಾ ಶನಣಕ್‌ಗಾ ಜಾಲ ಕರೂೋರನಹಳ್ಳ ಗ್ಹಾಮ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 
ಅಭಿಪೈದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕುಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ನಾವಾ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಗನಿ ಸಾಾರಾತಾಳ್‌ RITE RSI ST 
ಪರಿಬಾತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೈದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಲಸ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-0-37-0-0i-154 [SS SEO ಗರಗ 


ಹೋಟಿಳಿ; ನ 
(a $) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನೆಗಳೆ 'ಪರಿಮಿಶಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕುಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 


ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 
040A OOS ನೆರಾಯ SCOT SRS 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಣ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬರಿ 
ಅಣಿನೃದ್ಧಿಸಡಿಸುವುದು) 


ಸುಧಾರಣೆ 


CERT TESTO 
ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುಪುದು) 


5054-03-337-0-0-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಬ] 


» lee 


Ki 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ] 8 


ಆಂಜಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
ಅಕ್ಷ) 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


3 
ನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ನರಸಾನಹೋಬಳ`ಕತಷಕಾರು ಮತ್ತು ಬಿದರಕಿರ 
ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು 


5054-03-337-0-01-154 


ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕ 
ಟ್ಟ g ki ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿರಡಿಸುವುದು) 
5054-03-337-0-01-154 ನ್ನರಾಯತ re ಏರಸಾನ `ಸೋಬ್‌ಹೆನೆಃ ಟ್ವಿಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 
430 ಸನ (ಯೋಜನೆ) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ - pe Kx) 
ಥ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 
5054-03-337-0-01-154 ಚೆನ್ನೆರಾಯೆಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಪುರ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
431 pe (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಮಗಾಲ (ಒಂದು ಬಾರಿ 


'ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 

ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಹರಣಾನ ಹೋಬ ಎಂಬಿಕಾವಲು ಗಾಮ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಮಗಾ೨ (ಒಂದು ಬಾರಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ನರಾ ಹೋಬ ದಳಗಂಡ ಇಮಾನ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಜಾರಿ 
'ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 


[ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-4(89275) ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ನ್‌ 
ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ-।ರ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಒ೦ದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು) 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಭಾರಣೆ 


್ಲರಾಯೆಪೆಟ್ಟಇ  ತಾ॥ ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ಮರ್ಡ್‌ ನಂ-10 
ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ 


435 


ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಸರಾಯೆಪೆಟ್ಟಣ  ತಾ॥ ಚನ್ನರಾಷಪ್ಯಣ POET A kT 
ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಚನ್ನರಾಯಪ್ಟೊಣ ಟೌನ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ-20ರ 
ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲ (ಒಂದು ಬಾರಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 


ಹಾಸನ 
ಖಾಸಸ 


437 


4 


2018-19 ಬಿಡುಗಜೆಯಾದ 
ಕುದುಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ಸು; 
§ ಸತತ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕೆ.ಎಸ್‌ ಅತ್ವಥನಾರಾ 
ಯಣಗೌಡ 


55.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


55.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವಣ | [4 j 


'ಮಗಾಧಿಯ ಪ್ರಸ್ನುತ ಹಂತ 


2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಆನುರಾನ 


3 

054030 ಬನ “SR WT 
y ರ ಅಸೆ ps iy 

(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಪರಿಖಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಟ (ಓಂದು ಬಾರಿ 

ಹದಾರಸೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು) 


7 ES EER TAN E TE ETS 
400154 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ರೂ"ತಾ॥'ಚನ್ನೆರಾಯನಬ್ಯಣ'ಈಾನ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಮತ್ಸರ 
ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಉಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 


ಬೂಪ್ರಾ ಬಿಲರ್‌ 
ಚಡ 
ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಗಳೆ 


ಅಭಿನೃಬ್ಧಿನಡಿಸುವುದು) 
5054-03-337-0-01-154 Es neh ಚಾನ್‌ 'ನಾರ್ಕ್‌ನರ7 ಪತ್ತಾರ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳಿ ಸ ತ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೈಗ್ದಿ ಕುಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಗಸಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸುವುದು 


ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 wd ತಾಗ ಪನ್ನರಾಯಪಾಣ ಬನ್‌ ವಾರ್‌ 

( ನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಲಸೆಗಳೆ ಪರಿಮುತಿಯ ರಸ್ತೆ ಖತ್ರಿ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 
ಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಗಿಪಡಿಸುವುದು) 


5054-03-337-0-01-154 ನ್ಹರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಬಳಿ ಲದ ಗಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
(ಯೋಣನೆ) ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 


ಸುಧಾರಣೆ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು) 


ಪ್ಯಾಕ್‌) ಪನ್ನರಾಮಷ್ಠಾಣ ಈಗನ ನಾ ಕಸಂ ಪಡ 
ತಾ॥ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಎಂ.ಹೊನ್ನೇಸಹಳ್ಳಿ - ದೊಡ್ಡೇರಿ - ಪೆಬ್ಬಾಳಲು - 

5034-03-337-0-01-154 'ಅಕ್ಸನೆಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ - ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ - ಉಂಗರಗೆರೆ - ಕಬ್ಬಳಿ - ಮಂಡಕನಹಳ್ಳ — 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ |ದಿಡಗ - ಡಿ.ತುಮಕೂರು - ಬಿದರೆಕೆರೆ - ಉಗ್ಗೆನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ || 
ಸುಧಾರಣೆ ರಿಂದ 5.00 ರಸ್ಸೆ ಅಭಿಷೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (92346) 


ಎಸ್‌ ಎಂ ಅಬ್ದುಲ್‌ 
ಹಫೀಜ್‌ 


054-03370015 SORT RST TSO TTS Cod 035 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಗಳಿ ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸುಧಾರಣಿ 


ಮಖಮಿನೂವಮಮೂಮಿಯವ - 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ | 80 "| ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಶ ಹಂತ 


3 
X ಚನೆ ರಾಹಿಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಪನ್ನನಾಯಪ್ಪಾನ ಸ್ತು 
5054-03-337-0-01-154 ಸರಪಳಿ 0.75 ರಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕಣ ಮುತ್ತು ಗ್ರಾಮ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ |ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (92419) ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಬಿ.ಆರ್‌ ಶ್ರೀಕಂಠ 


ಚನೆರಾಯೌ 
ನಾ fe ಮೂರ್ತಿ 


ಮ 
ಬೇಡಿಗನಹಳಿ 

ಹಾರೋಸೋಮನಹಳ್ಳ-ನೆಟ್ಟೀಕೆರೆ-ತಾವರೆಕೆರೆ-ತೆಂಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.00 
ರಿಂದ 3.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾಲ 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ನ್ನರಾಯಃ Ne] ತಾ॥ ಬಾಗೂರು ಸಂದಾಳುಬಡಹಚ್‌ ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ಬಿಕ.ಟ. 
ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಲಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ದಾಸಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)(83995) \ ಜಿ ಆರ್‌ ದಿನೇಶ್‌ K ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಗ (ಓಂದು ಬಾ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು)(88996) 


5054-03-337-0-01-154 ಸರಾಯಿ | 
(ಯೋಜನೆ) ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ [ನಳದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ) ಜೆಂಡರ್‌ ತೆರೆಯಲು ಕಡೆ 


G.08,03.2019 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 ತನ್ನನಾಯಪಣ' ಬಾಗೂರು ಹೋಲ್‌ ಣಗ ಪಾವತಿಯ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 ರಾಯತ ದಾಗಾರ ಹೋಬ 'ಆಣತ'ಗ್ರಮ 'ಪುಪಕಯ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ [ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರ) 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-31-0-01-154  |ನಲಾಯಪಟ್ಟಣ ಈ ಓಿರೀಸಾ "ಉಳ. 'ಬುಗ್ಗೀನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಿ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಪರಿಮಿತಿಯ ರ್ತಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒ೦ದು ಬಾರಿ) 


5054-03-337-0-01-154 


453 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-0-154 
454 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
455 ಕಾನನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
456 ಈಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
457 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
458 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣಿ 
5054-03-337-0-01-154 
459 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
460 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಣ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಭಾದಣೆ 
§ ಸನ 5054-03-337-0-01-154 
461 ಕಹವಿಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ನೆಗಳೆ 


ಸುಧಾರಣಿ 


ಸಾಮಗಾರಿಯ ಏನರ (7: ) 


3 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಗ ತಾ॥ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಅಣತ್ರಿ'ಗ್ರಾಪ ಪುಮ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭವ್ಯದ್ರಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಂಟ) 


ಚನ್ನಲಾಯಿಪಟ್ರಣ ತಾಂ ಹಿರೀಸಾ ಬಳಿ, ಮುಳ್ಳಿಡಳ್ಳಿ ಗಾನು ಪರಿಮಿತಿಯ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಂಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಚನ್ನರಾಜಪನ್ಯ ತಂ ನಗ್ಗಹಳ್ಳ್‌ ಸ N ಫಟ್ಟ ಮತ್ತು 
ಕಾಮನಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮು ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂದಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಒಲದು ಬಾರಿ) 


ನರಯದ ನಾಗೂದಿ "ಹೋಬಳಿ; ಕಮ್‌ 
ಪರಿಖಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿಫೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಿಂರಿ (ಓಂದು ಬಾರಿ) 


7 


ನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ನ್ನಹಹಪದ್ಧೂ'ತಾಗ ಸಗ್ಗ ಮೋವಬರಡ್‌ ಗಾನ ಸಂವನಹ 


ರಸ್ತೆ ಸುತ್ತು ಚಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ನನ್ನನಯಸ್ರಣ ಈಗ ನರಾ ಹಾವ ಬದ್ಧ ರಾತಸಪ್‌' ಗಾಡ 
ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ಗೆ ಮತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒ೦ದು ಬಾರಿ) 


3 ಇ 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಈ ಓರಾನ್‌ ಹೋಬಳಿ 'ರಾಸಕಡ್‌ ಗಾಡು ಸರದರ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ನ್ನದಯ ಸಗ್ಗ ಹಾಲ್‌ನ ಹ 


ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮುತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಬಳಿ ತಾನಕಣೆ'ಗಸ್ರಾನಾ ರಪ 


ಕುಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಳ ಹಂ 


2018-19 ಬಿಡುಗೆಡೆಯಾದ 


7 


ಕ್ರಮ ” 2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಏವರ iw ತಿಗೆ ಜಾರರ ಹೆಸರು ಮಗಾರಿಯ ತ 
ನ (8 ಗತ ee ಸಚನನತ ಭಾನ 


5054-03-337-0-01-154 ಚನ್ನರಾಯಪ್ರೂಣ ತಾ॥ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ದೆ ಣ್ನೀರಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷೆಗಳೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 65.00 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಸಾ ಪಣ ಈ ವಾಗೂರ ಹೋಬ ಹಾನ್‌ 
5054-03-337-0-01-154 KN M ಬಳಿ, ಹೂಸ್ನನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾ 
'ರಿಮಿಶಿಯ ರಸ ಚರಂಡಿ ಅಭಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧ ( ) 56.00 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 , [ನನ್‌ ಬಪುಣ್ಟಗಿ ತಾ ಚನ್ನರಾಯಪ್ಫೊಣ "ಟೌನ್‌ 'ವಾರ್ಡ್‌ನಂ-7ರ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ [ನರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಇ ತಈಾ॥ ಜರಸಾತ್‌ ಹೋಬ ಗಂಡ್‌ ಡೆರಹಳ್ಳಿ 
ಪರಿಪಿ ತ p $ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 55.00 


3 4 


6 


0.00 


WN Oo 


5054033370011 ನ್ಷರಾಯಸಬ್ಟ"ತಾಗ ಮೊಸಪಾಸನ್ಸಾ ಡನ - 
ವ ಭಿ ಮತ್ತು ಆಗಲ ೨ ಕಾ ಕೆ.ಎಸ್‌ ಅತ್ಸಥನಾರಾ 
ಹಾಸನ (ಯೋಚನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮ ಅಸ್ನೆಗಳೆ 22.00 ರಿಂದ 25.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 350.00 ತೃಥ ವ! ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ (91963) K ಯಣಗೌಡ 


0.00 
0.00 
5054-03-337-0-01-154 ನರಾಯಪ ನವಂ ಕಸೆಮಂಡ ಸ್‌ ನಿ ಮಾರ್ಗ Rs wig 
ಊಪನಹಳ್ಳಿ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ .ಎಸ್‌ ಅತ್ಸಥನಾರಾ 
"ಯೋಜನೆ ರಸ್ತೆಗಳ > A) ್ಟ 
\ ಗ ಕ್ಲಾನನನ್ಯ ಅಕ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (89021) 20000 ಯಣಗೌಡ 195.71 


ಸುಧಾರಣೆ 


ನಿ 
Hoon: ಖಿ 


5054-03-337-0-01-154 ನೈರಾಯಪಣ ತಾ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಕರಿಕ್ಕಾತನಹಳ ಮತ್ತು 
Kk (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಲಸ್ತೆಗಳಿ ಎಂ.ಕೆ.ಹೊಸೂರು. ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 70.00 
ಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಜೌಎಸ್‌ಎನ್‌ ಕಸ್ಟ ಇಕಟಾನಪ್‌ಹಾಡ 

5054-03-337-0-01-154 ಉಗ್ರನಕೊಪ್ಪಲು, ಸೋಮನಾಥನಹಳ್ಳಿ ಪಾರೇಸ್ಪ್‌ ಮಾರ್ಗ ಬಿಕೆಟಿ ರಸ್ತೆಗೆ 

(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ [ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.25 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 200.00 
ಸುಧಾರಣೆ 


ರಮೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
ಕೊಥಾರಿ 


i 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


88 
H 


ಸಂಖ್ಯೆ A 

1 
4% ಹಾಸನ 
4% ಹಾಸನ 


ಹಸನ 


ಹಾಸಸ 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-0-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಭಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಭಧಾರಣಿ 
5054-03-337-0~01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


3054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-37-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಗ4ಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಉಮಗಾರಿಯ ವಿವರ | Ms 5) 


ಅಂದಾಬು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
ಲಕ್ಷ) 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಜಾರದ ಹೆಸರು 


ER ರಾಯಸ Si SನIರಸ್ಸ್ಟಯಂದೆಸರ ನಂಬಿಷಳ್ಳ ಹಾನ್ಸ್‌ 
ಮಾರ್ಗ ಜಿ.ಎ ೦ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 280 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಂಿ (89026) 


ಚನ್ನರಾಯಪಾಣ ಗವ್‌ [i ಹಂದ ಹನಾನ್‌ ಸ; 
ವಾರನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಏರ ರಸ್ತೆ ಸರಪ Py 0.00 ರಂದ 160 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಆಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (89034) 


(ಟ್‌ 


ಠಭರೆಗೆ 'ಥಸ್ತಿ ॥.ಎನ್‌ ಮಂಜೇಣೌಡ 


2018-19 ಬಿಯುಗಡೆಯಾದ 


ಅನುದಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ದಿದೆ 


ಭಾ 


ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-1(88 DE) ರಾಂಪ ಠಾ ಬಿ.ಸ೦ ಕಸಿ '೦ದ - ಬಿ.ಕೆ 
ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಕೊಪ್ಪಲು - `ಮುರಾರನಹ ಹಳ್ಳಿ) ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ತಳಿವೃದ್ಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಿ.ಎನ್‌ ಮಂಜೇಗೌಡ 


ನ್ನಲಾಯಪಟ್ರಣ' ತಾ” ಶಿಪ್ಲೊರು”'ಗ್ರಾಪದಾಡ-ಣ 
ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0 00 ಅಂದ 0.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು 
ಬಾರಿ ಆಭಿವೃದ್ಧಿಸಡಿಸುವುದು) 


ERSTE 2 AF ಬ್ರಣ`ತಾ "ಜನ್‌ ನನ್‌ ಕಹಮಂಡ 
ಕುಂಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕುಂಬೇನಹಳ್ಳಿ ~ ಅಗ್ಗಹಾರ ಕೊಪ್ಪಲು - ಅಗ್ಗಹಾರ - 
ಅಗ್ರಹಾರ ಜನಾತಾ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.85 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೆ.ಎಸ್‌ ಅತ್ಸಥನಾಲಾ 

ಯಣಗೌಡ 
2 sia Had ತಾ॥ ಬಿ.ಎಂ 
ಸರಪಳಿ 0,00 ರಿಂದ 1.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರಾಕೀಜ್‌-9(88431) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಸಡರಣಗನ ಹಳ್ಳ ಹಾಣಬಳ್‌ 
ಚಿಕ್ಕಮುತ್ತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮು ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ಸೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 


ಶರಾಯೆಪಟ್ಟಣಿ ತಂ ಡಂಧಿಗನಹ್ಸ್‌ ಹಾಬಿ ಫಹ 
ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 
'ಅಭವ್ಯದಿಪಡಿಸುವುದು) 


ಕೆಎಸ್‌ ಅತ್ವಥನಾರಾ 
ಯಣಗೌಡ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -10(88475) ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, 
ಗ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ ಗಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಪುತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ದಂಡಿಗನ 
ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 


ಫ್ಯಾ) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಗ ಎಸ್‌ಸ.ಎ.'ಕಸ್ಸೆಯಂದ'ನೆಟ್ಟಕ 
ರಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 


ಚಕ್ಸ್‌ % 
fr) [J 
ಸರಪಳಿ 0.00 ಬಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
[ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 


(ಒಂದು ಬಾರಿ 


ರಾಹಪದ್ಧಣ 3ಾಗ'ಗ್ಥಾರೆಹ್ಸ್‌ ಗಾ ಸ 
[ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 


ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-12(88590) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಎಸ್‌.ಓ. ರಸ್ತಯಿಂದ 
ಚಿಕ್ಕಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ರಾಯಪುಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಏಸ್‌.ಸಿ.ಎ ಕ್ತಿ ನಕ್ಳನಹ್ಳ್‌ ಯಿಂದ ಯಲಯೂರ 
ಕೊಪ್ಪಲು ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಮರುಡಾಂಬರೀಕಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
ಲಕ್ಷ) 


ಬಿ.ಎನ್‌ ಮಂಜೇಗೌಡ 


ಕೆಎಸ್‌ ಅತ್ವಥನಾರಾ 
ಯಣಗೌಡ 


2018-19 ಡೆಯಾದ 
bral ಕೌಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಇಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


468 


493 


ಬ] ವಿಭಾಗ 


ಪಹಾುಸನ 


ರ 


ನಳ WEEE | 
ಣೆ ಸು] ಸ್ರ; ಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿದ! IS § efit ಕಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಲ 
ಘಾನ ee ಮಿ 
054-03370014 ನ್ಯಾಕೀಚ್‌- 348357) ಚನ್ನರಾಹ ಪಗ ಸವಾನಕ್ಥ (ಆಪ್ಟಾಸ್‌ 
( ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳಿ ನಗರ) ಯಿಂದ ಏ.ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆ ರಸ್ಟೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಹೆಚ್‌,ಎನ್‌ EF are 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
s05-05-337-0-0-15s [ರಾಯನ ಪಗ ತಾರ ಸವಾರರ ನನಾ ರಹಾ ರಾಮೇಗೌಡ ಇನಿದು 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಅಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು 
s ಬಾರಿ ಅಭಿಪೃದ್ದಿಸಡಿಸುವುದು) 
ಸುಧಾರಣಿ ೪ 
_ m M ll 
5054-03-337-0-01-154 ಪ್ಯಾ) ನರಾ ಐ ದಂಡನೆ ಪಾವ 


ಾ ಮ ಹಃ ಕು ದಿ p hy; 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ (ಆಗಾರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಖುತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಈ (ಓಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 


ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 ನ್ನರಾಯಪಟ್ಟೀ ಅಂ ದಂಔಿಗನಷ್ಳ್‌ ಹೋನನರನಾಷನವರ ಗ್ರಾಮ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಬ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಪರಿಖುತಿಯ ರಸ್ಸೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (೬೦ದು ಬಾರಿ WISE SiR 
ಇ ಅಭಿಫೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 
5054-03370 -01-154 ಜನ್ನರಾಯಪಟ್ರ್ಟನಡಂರಗನ್‌ ಪಾನ ಸಪ್‌ ಗಾಮ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಗಿ ಪರಿಮಿತಿಯ ೮ಸ್ಪೆ ಮಠು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಪುಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 
ವ £3 ನಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-1588030) `ನ್ನರಾಯಪದ ಗ ಕಾಡ್‌ ಹನಾ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


5054-03-377-0-01- 154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳಿ 


ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಒಂದು ಬಾಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 


ಇ ಠಾ ಲ ೪ ತಃ IQ TN $ E 
5054-0337001 ಟನೆರಾಯಪ್ಟ ಆ ರೇಕಗನನ್ಗ್‌ "ಪಾವಾ ಹನ ಹ 
ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ೭ ಏಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮ? ಒಂದು ಬಾ 
( ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಣ್ಯ ರು ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾದಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 
ದ 3 ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಣಿಸುವುದು) 


5054-0333701 TET ಪಂಕಗನನ್ನ್‌ ಹಾವ್‌ ದೇಸಗನ್ಸ್‌ ಗಾ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿ W ಪರಿಟುತಿಯ ಸ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 
ಲಸ » ದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 


5054-0333700 15d ETS SSNS ಕಮಾಂಡ್‌ ಸರ 
Sis } ರಿಂದ 100 ರವರೆಗೆ ರಸ್ಕೆ ಮರುಡನಿಂಬರೀಕಣ ಕಾಮಗಾರಿ 

(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ - 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾಬಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕನು ಆಂದಾದು ಮೊತ್ತ (ರೊ. 018-19 Cenndod 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿನರ ತ್ರ ದಾರರ 
ಸಂಖ್ಯೆ | ಎನಂ [£4 ಅಕ್ಷ) ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು ನನಸಿನ ಕೊಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


[| ೫ ನಲನ 3 SE AS SES. HSE SE ROS, SS JESS, 
ಸಿ. ರಸ ಸರಪ K 
ಕರಾಸನ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರನ್ಷೆಗಳೆ 


ಬಿ.ಎನ್‌.ಮಂಜೇಗೌಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಸ ನಿಗನೆಹೆಳ್ಳಿ "ಹೋಬಳಿ, ಸಾತೀನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ 
[ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌- ಸಿ.ಎನ'.ಕ ರಸೆಯಿಂ 


y ) 
ಸಚಜ್ಜೆಕೊಪ್ಪಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ನಾಚನಹಳ್ಳಿ. ನಾರಾಯಣಪುರ, 


[ಸಮುಡ್ರವಳ್ಳಿ) ಸರಪಳಿ 0.00 ಅಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


497 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಚನ್ನರಾಯಪ್ರಾ ಇ ಬೈಪಾಸ್‌ `ರಸ್ತೆಯಿಂದೆ-ದೊಡ್ಡಮತ್ತಿ ಸ 
ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಂದ 0.600 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು 


ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು) 
) 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಶ್ಲರಾಯಪಟ್ಟಣಿ ತಾ॥ ಸಿ.ಎನ್‌ ಕಸ್ತಹಂಡ (ನಿಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌) ಎನ್‌. 
5054-03-337-0-01-154 ಬಿಂಡೇಸಹಳ್ಳಿ ಟೂಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಸಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ರಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ |0,00 ರಂದ 0.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಶ್‌ ಬೇಡಿಯರ್‌ 
ಸುಧಾರಣೆ ಆಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ(88652) 
5054-03-337-0-01-154 ರಾಯೆಪೆಟ್ಟಣ ತಾ. ದೆಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ತೆರಬೇನೆಹೆಳ್ಳಿ ಗಾಃ 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮ ಗಳಿ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಮಗಾಂ (ಒಂದು ಬಾರಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಸುಧಾರಣೆ w 
5054-03-337-0-01-154 ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ದೆಂಡಿಗನೆಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಬೌಳಗಾಲ ಗ್ರಾಮ 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ಷೆಗಳೆ [ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 ಚನ್ನರಾಯಿಪ್ಟೋಣ ತಾ। ದೆಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ನೆಟ್ಟಿ ಗಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ 
ರಸ್ಸೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 
502 ಕರಾಸನ! (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ |» ಭಿವೃದ್ಧಿ ( ) 55.00 0.00 


ಸುಧಾರಣೆ 


504 


507 


510 


| 
[id ಕ್ಷ [5 
3 ie eS 


ಕಕಾಸನ 


ಶಹಂಸನ 


ಜೆ. py 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಷರ Ca ತಿ 08S TNE ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


5054-03-337-0-01-154 ನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಃ ಕಂಔಗನ್ಗ್‌ ಹೋರ್‌; ಕಂ ಹಾ 


೪ 
ಸ ಮಿ ಸಿ 8 
(ಯೋಚನೆ) ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳಿ ಬೆಳಗುಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿಶಿಯ ರಸ್ವೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸುಧಾರಣೆ ಒಂದು ಬಾರಿ) 
5054-03-337-0-01-154 ನೈರಾಯಪಟ್ರ್ಟಣ ತಾ ದೆಂಡಿಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಹಂದ 7; ಶಾ Ss 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿ ಪರಿಮಿತಿಯ ಉಳಿಕೆ ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-37-0-01-154  [ನರಾಯಪದ್ರ ಈಗ ರಾರಗನನಳ್ಳ ಪ ಡಾಡ್ಯರಡ್‌ವ್ರ ಗವ 
K ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳಿ |" & ದ್ದ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-08-337-0-01-154 [ನಾಮಪದ ತಾಗ ದಂಡಗನನ್ಸ್‌ "ಪಾದ ಕಡಾ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪರಿಮಿಶಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಲದು ಬಾರಿ) 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-0337015 ಚನ್ನರಾಯಪಟಾಗತಂರಗನಪ್ಥ್‌ ಹೋಮ ಪರವಾ ಗಹ | ರಾ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ಸೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒ೦ದು ಬಾರಿ) 
R ) ಸೆ K 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054033100 4 ಚೆನ್ನ ರಾಯಪಟ್ಟಾ ನಂ ನಕ್ಕ ಹೊಂ ಗಂಮ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾಲ) 
p 


| 
ಆರಗ ನಾತು ಗೂಡಾರು-ಹೊಳಣರಾವಕ ಹಾರ 
5054-03-337-0-01-154 ಗಂಗನಾಳು ಗ್ರಾಮ ಆ ಸಿಗನಜುಳ್ಳ- ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ಟಾಮಿ ದೇಎಸ್ಥಾನ-ಪರದೂರು 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿ i ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ .ಮಾಕಎಲ್ಳ-ಳ್ಳಿಕನಿಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ SITE Seti 
ಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಕ್ಷಗಳೆ 1 ಸರಪಳಿ ೨.25 ರಿಂದ 5.25 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 3 iS [30.00 as 
ಸುಧಾರಣೆ 88641 
SN ವಿಮಯ 
5054-03-337-0-0-154 gh ತಾದ್ಲಾನ "ಆಗದಂತಹ _ s ಡಬ್ಲೂ.ಎಮ್‌.ಎಮ್‌ ಕೆಲಸ 
ಕಾಶಿಯರ, ಚೋಳೇನಹಳ್ಳಿ ಮರಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 135 ಅ 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ ಬ | K > ನ ರಾಜಾಸಾಬ್‌ ಬಣಗಾರ್‌ j ಮುಗಿದಿದ್ದು ಹಾಂಟರ್‌ ಕೆಲಸ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 88654 ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕ್ರಮ pa ನು ಅಂಜಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 2918-19 ಬಿಯುಗಡೆಯಾದ His hs ೫s 
ಸಂಖ್ಯೆ [3 ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ \e @ ೪) ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು ಇನ i ಪ್ರಸ್ತುಃ 
RN RE STN ASSEN ES, 3 SNR SIS: RN. SE, 
5054-03-3%-0-01-14  ರಕಲಗೂಡು ಕಾಲ್ಗರಿ ಮಳ್ಗವದ್ದನ ನಾನಾರ TN ನಂದೆ 
4.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 93959 Formation Work Under 
ರಾಜಾಸಾಬ್‌ ಬಣಗಾರ್‌ 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 3 200.00 K 9 Rice 
ಸುಧಾರಣೆ 
ಕೊಣನೂರು ಕೊಳಲು ಪಾಲಕೃಷ್ಣೆಸ್ವಾಮು ದೇಣ ಸ್ಟಾ; 'ದ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ 
5054-03-337-0-01-154 ಕಣಿವೆಬಸಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಪರೆಗೆ 0.00 ರ೦ದ್ದ 0.75 ಕಿ.ಮೀ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು etter Wolds 
52 ಹಾಸನ  |(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳಿ [ರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇತರೆ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ) 86757 150.00 0.00 a Tid 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154  [$ರಕಲಗೂಡು ತಾ। ಮಾಗಲು ಕೂಪ್ಪಲನಿಂದ ಕೂರ್ಗ್‌ ಬಾರ್ಡರ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ಡಬ್ಲೂಲಮ್‌ ಎಮ್‌ ಕೆಲಸ 
ಯ (ಮೋನ): ಚಲ ಂಸ್ತೆಗಣ [ರಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಪಳಿ 000 ರಂದ 300 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ. iaciod ಕೆ.ಆರ್‌.ನಿಂಗರಾ ಜಪ್ಪ 000 ಮುಗಿದಿದ್ದು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
(ಇತರೆ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 88651 ' P ಮಾಡಬೇಕಿದೆ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂಣನೂರು ಮಾಕ್ಕೂಟ ರಾಜ್ಯ ಕುದ್ದಾರಿ 91 ರಿಂದ 
ಕಡುವಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 175 ಕಿಮೀ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇತರೆ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 90.00 


5054-03-337-0-01-154 
514 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಣನೂರು ಮಾಕ್ಕೂಟ ರಾಜ್ಯ ಷದ್ಗಾಕ 91 ರಂದ 
ಕಡುವಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕಡುವಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
5054-03-337-0-01-154 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಬಾರ್ಡ್‌ರ್‌ ಕಾವೇರಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 
515 ಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿ |!40 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕೆ.ಎಮ್‌ ಸುರೇಶ್‌ 59.64 
ಸುಧಾರಣೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇತರೆ ರಸ್ಥೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 88705 


s054-03-7-0-01-154 [ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಗ ಹರೆದಾರು 'ಗ್ರಾವದ `ರಥವ್‌ದಗನಂಕಡ್‌ಹಾ ದೇಷಸ್ಥಾನದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ 
R y ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 92830 ೇಪಸ್ಥಾನದ ಎಡಭಾಗದ 
516 ಹಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ SE 175.00 ಪಿ.ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ 0.00 ತಡೆಗೋಡೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ § 


ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆದಿದ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಪರೀಶಿಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ 


ಡಾಂಬರ್‌ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು 
ರೋಡ್‌ ಫರ್ನಿಚರ್‌ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು 


5054-03-337-0-01-154 ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ 'ಹೆರಡೊರು`'ಗ್ರಾಮಡ ಕೀ "ರಂಗನಾಥೆಸ್ಸಾರಿ 
[ದೇವಾಲಯದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಥಬೀದಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ 92917 


ಜಂಗಲ್‌ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಕೆಲಸ 
517 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 170.00 ಪಿ.ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಮಿ 49.5] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಸುಧಾರಣೆ 


3 
ಕಾನುಗಾರಿಯ ವಿಷರ Wo! 
§ 18 
2 3 
5054-03-337-0-01-154 SRNR TER ಮೆದೆ" ಶೀ ರಂಗನಾಥಸ್ಟಾನಿ 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ 91713 
ಸುಧಾರಣಿ 
05403-3370 01-154 ಪಕ್‌ ಆdiIಗಾಡು ಅಗ ಕದಾ ಹಾವ 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಮೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ p 
OS CE CR 
ಹಸರ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ [ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 ಪ್ಯಾಕ್‌ Tಕಲಗಾರು ಈಗ ಈ SES 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಹರದೂರುಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಸೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ಸುದಾರಣೆ ನಿಮರ್ಕಿಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
5054-0 33-0-0-5  [ನರಲಗೂಡು ಕಾಗ ರಾ ಪೋಲಿ ನಮನ್‌ 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸುಧಾರಣೆ | 
05-00-0 [ಕರಕಲಾದ ಈಗ ಸವಾ ಹಾವಳಿ 'ಗ್ರಾಡ್‌ದಕಯ 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 
0540337001154 ಪಕ್‌ಹ್‌ ಗ ುತಗಾಡು ತಗ ಸವಾ ನರಪಾನನ್ಸ್‌ 
ಹಾಣನ (ಯೋಜನೆ) ಜಲ್ಲಾ ಮುಬ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಗಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 
sosu-08-27-0-01-1ss [ಅರಕಲಗೂಡು ಈಗ ಕದಾ ಹೋಬ ದೊಡ್ಡಗಾವನನಳ್ಳಿ ಗುವಾ 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಶ ಹಂ 


7 


ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ತಡೆಗೋಡೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಬಿ 


ಟಂಡಲ್‌ ಕರೆದಿದ್ದು ಸಲ್ಲಿಸಲು 
ಕಡೆ ಓ:6,05.2019 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಚಾರ ಹೆಸರು ua 
4 se ್‌್‌ 

60.00 0.00 
70.00 0.00 
Wm 0.00 

i Wa 0.00 

oo 0.00 

70.00 Ny ps 


ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆದಿದ್ದು ಸಲ್ಲಿಸಲು 
ಕಡೆ ಔಃ1603,209 


ಟೆಂಡರ್‌ ಳರೆದಿಯ್ದ ಸಲ್ಲಿಸಲು 
ಕಡೆ 10:16.03.2019 


RS ಇ 
& ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿನ [0 ೧ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 6 | ಗಣ್ಣ ಬಾರರ ಹೆಸರು 
ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಲಕ್ಷ) 
p 


——— 5 
ಆರಕಲಗೊಡು` 3/7 ಬೆಂಗಳೊರು ಹಾಲಸೊಹ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 85 ರಿಂದ 
ಗೌಡರ ಕೊಪ್ಪಲು - ಬನ್ನಿಮರದ ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಶಿಡ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 


5054-03-337-0-01-154 


ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ೦ಸ್ತೆಗಳೆ [ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 2.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗು (ಗ್ರಾಮೀಣ 150.00 ಹೆಚ್‌.ಸಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್‌ 
ಸುಧಾರಣೆ ರಸ್ತೆ) 94267 
5054-03-337-0-01-154 ಅರಕಲಗೂಡ ಈ, ಶೀ. ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ `ನೇವಾಲಹಿರ 3 
3 ಸ (ಯೋಜನೆ) ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸೆ)(ಓಂದು ಬಾರಿ) 120.00 


ಸುಧಾರಣೆ 

5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 

W 

5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಅರಕಲಗೂಡ್‌ ತಾ `₹ರಾನಾಪರಕ್‌ ಸಾವರ್‌ TATE 
ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


| 


190.00 
180.00 
100.00 
ಅರಕಾಗಾಡು`ತಾಬಸವಾಪಟ್ಟಣ'ಗ್ರಾಮರ್‌ ಪಾ ನ್‌ 
ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ 180.00 
ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂಡು ಬಾರಿ) i 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ, ಕೊಣನೂರು ಗಾಮದ'ಬ್ಞಾ್‌ ನಾಕ್ಸ್‌ 
ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 150.00 
ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂಡು ಬಾರಿ) 4 
ಅರಕಲಗೂಡು" ಈ ನಣನೂಕ ಬ್ಲಾಕ್‌ 3 ೩ಬ್ದಾಕ್‌ -4ರಲ್ಲಿ 
ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ 150.00 
ಕುಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) ೫ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಕೇರಾಳಾಮರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಲಾಕ 3೩ 
ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂನಯ ಬಾರಿ) 


ಅರಕಲಗೊಡು`ತಾ. `ಹರಾಪರ'ಗ್ರಾಪಾಡ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಕ್ತ ಬಕುವ ಸ] 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


WNW 
& 


530 ಹಾಸನ 


533 ಹಾಸನ 


1018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಮಗು: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸುತ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ Te) ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು tere ಮೆಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
iE ರ್‌ 3 ಕ್‌ ನ 
ನರ ಾಲ್ಲೂಹಎನ್‌ಡೆಡರಂಡ ವಾಳಡಳ್ಳ'ಬಾಡೆಹ್‌ AC 
5054-03-337-0-01-154 ಗೂದ್ದು ಮಾರ್ಗ ಸೋಮಖಾರಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುಪ ರಸ್ತೆ 10.00 ರಂದ 13.00 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ [ಕಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಇಂಡೆಟ್‌ ನಲ 90829) ಎಏಮ್‌.ಜೆಜ್‌ ಮಹೇಶ್‌ y ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 ಶೌಠಪುರ ಲಾದ" ಮಂಸ್ರಾಬಾರ್‌ ಸಬನ್ನಣ್ಯ ಯಂದ "ಆಡ 1 
ಪ ಹಳಿ ಸೇರುವ A ದೆ ಮಿ ಷ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಣ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಮಾರ್ಗ ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ಅಂಬ 2.30 ಕಿಮಿ ಪರೆಗೆ ಎಮ್‌.ಹೆಚ್‌ ಮಹೇಶ್‌ ಕಾಡುಗಾಲಿ ಬ್ರಾರಂಛಿಸಬೇಕು 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಇಂಡೆಟ್‌ ನಂ 90813) _ 
ನನರ ರನನ ಕತಾ ಪಸ ಕಮರದ ಮನನ ಸಹಕ pe ಜಾ 
5054-03-337-0-01-154 ರಸ್ತೆ 0.00 ರಂದ 120 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ (ಇತರೆ ರಸ್ಥೆ-ಒಂದು 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಲಸ್ಷೆಗಳೆ |ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಇಂಡೆಟ್‌ ನಂ 86761) ಬಿಎನ್‌ ಮಂಜೇಗೌಡ 7 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | 
ಸುಭಾರಣೆ 
ye RIE I RRT AD Apo FS ಲಾವ ಜಾಂದಾನಿವನಾತಿನನನನಾ ಗಾರ್‌ 
3054-03-337-0-01--154 ಸಕಲೇಶೆಪುರ ಶೂಲ ಟ್ಟು ಕೂಂಗಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲಲಿ Rid 0.00 boದ 3.00 
ಮೀ ೨ಜಿವ ತ ಸೆ. ¢ ವ ಡೆಟ್‌ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಕ್ಷಗಳಿ [ಮ್‌ ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇತರೆ ಕಸ್ತೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ) (ಇಂಡೆಟ ಎಮ್‌ ಹೆಚ್‌ ಮಹೇಶ್‌ ಕಾಮಗಾಗ ಪ್ರಾರಂಬಸಬೇಕು 
ನಂ 90867) ) 
ಸುಧಾರಣೆ ” 
0540337001154 ಸರವ ರ ನ TTT COT TR & 


ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಇತರೆ ರಸ್ಥೆ-ಒಂದು ಭಾಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಇಂಡೆಟ್‌ ನಂ 


ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ನೆಗಳೆ Ks 
ಗ 90855) 


ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-37-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಛಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಸಕನಾಕಪಾರಕ ಸಾಲ್ಲೂನು ನಪ ಪಾವಾ 
[ಐಗೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಂದ 9.00 & 19.60 ರಿಂದ 27.60 ಕಿ.ಮೀ 
ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ( 88323) 


ಕಾರಾ 


K R Ningarajappa 4 FB Submitted SF 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಟ್ಯ ರಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-0570 Old 
(ಯೋಜನೆ) ಜಲ್ಲಾ ಮುಬ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಅಮೂರ ಪಲ ಗಂಗರ ದಂದ ದಾವ ಸಮ EST 
ರಂದ 3.10 ಕಿಮೀ ವಡೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಟ್‌ ನಂ 86556) 


ಟಿ ರಮೇಶ್‌ ಕಾನುಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು 


ಆರಾರು ತಾರಕ ಇನದ್ಳ ಗ್ಗ TO C0 OT 
ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 3.75 ಮೀ ರಂದ 550 ಮೀ ಆಗಲಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ shop ಪವಿತ್ರ ಕನ್ಟ್‌ಕ್ಷನ್‌ (ಜಿ 
[ಪಡಿಸುಯವುದ: (ಇಂಡೆಟ್‌ ನಂ 9೧554) ? ಕೀಶನ್‌) 


ENC 


ಮ ಅಂದಾಜು ಬೊತ್ತ (ರೊ. 2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ತ ಹೆಂ 
a] NT] ತ ಗ, [penne | 55 
4 
foals RSS clic 3 SS SSE SS. on 


ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ ಕಣದಳ್ಳಿ ಮಗ್ಗೆ ರಸ್ತಯಿಂದ ಬಟ್ಟಳ್ಳಿ ತಿಕಿಡಿ ಮಾರ್ಗ ಚನ್ನಳ್ಳಿ 
[ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿಬೈದ್ದಿ ಪವಿತ್ರ ಕನ್ಸ್‌ಕ್ಷನ್‌ (ಬ “de ae 
ಪಡಿಸುವುದು (ಇತರೆ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಇಂಡೆಟ್‌ ನಂ 90570) ಕೇಶವ್‌) 0 ವ ್ರಾರಂಭಿ 

0 


.00 
ಸಿಕಲೇಶಷುರೆ ತಾ// ಬಾಳಹುಳ್ಳ & *ವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
[ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 0.00 00 ಅಂದಾಜು 
ಕಲೇಶಪುರ ಈ// ಸಂ ಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಳ್ಬೀಟ್‌ ರಸ್ತ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 60.00 0.00 ಜು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ// ಚಿಕ್ಕಂದೂರು ಗಾಮ 
60.00 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


542 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಭಾರಣೆ 
S054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 


543 


H 


545 ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಟಿ ಗ್ರಾ; 
'ಮಗಾರಿ 


ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾ: 


546 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 60.00 ಅಂದಾಜು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
547 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 


ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಲೇಕಪುಕ 3/7 `ಸ್ಯನರ ಗಾಮ ಪನ್‌ 


[ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 


60.00 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ//' ಹೊಸೊರು'ಗ್ರಾಷಮ' ಪರಮತಮ ದ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
[ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 60.00 ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ// ಹೆಗ್ಗಾಷ ಗ್ರಾಮ ಪರನಿತಯಳ್ಳ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ ಮತ್ತು 


ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


60.00 0.00 ಅಂದಾಜು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ | [@ ಾ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


2018-19 ಬುಗdಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


3 6 


ಸರವ ಪಗ ಗಾನ ಪಯ್ಣ್‌ Cs: ್‌ 


ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣಿ 


5054-03-337-0-01-154 


ಅಂದಾಜು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಗಪತಪಕ3ಾ/ಗ ಬಸರ ಗಾಮ ಪೌವಯಳ್ಸಿ ಕಾಂಟ್‌ | ನಾರ್‌ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


551 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ ನಜ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
05403 AITO OCIS ಸಾಕತಪುರಈ// ಪದನುನೆ ಗಾನ `ಪರವಾತಿಯಳ್ತಿ`ಇಂಕ್ರೀಡ್‌ರಸ್ಥ'ಷ: ie KN 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷಗಳ [ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಲ ಅಂದಾಜು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಸುಧಾದಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 


ಸಾರವ ಪಡ್‌ ಗಾಮ ಪೌಮಕಯಳಾಣಾದಕ್ಪ 


ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸಗಳೆ ಅಂದಾಜು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಸುಧಾರಣ 
ooo [ರವರ ಈಗ ಕಗಾನಸಾತ್ತರ ಗಾಡ ತಂಮಾಡ್ಸ್‌ನಾಂಡ್‌ § 1 
ರ ಎಕ nd - 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನ) ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷಗಳಿ [ಸೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ | 
ಸುಧಾರಣಿ 
K osm ರವರ ಈಗ ನಡ್ಸ್‌ ಗಾವ ಪಂಮಾಯನ್ನ ಇಂವ "ಮಾ Sk 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಖುಣ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಅನಂಢ-ಸಿತಾಣಢು ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಸುಧಾರಸೆ 
moo [ರೇಶಪರ ಗ ಹಂಗತಾದ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ "ನರ್‌ ಹೂವ 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ನೆಗಳೆ ಮತ್ತು ಚರಣ: ನಿರ್ಮಾಣ 'ಕುಮಗುವಿ ಅಂದಾಜು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
OSA 0300S ಸರಪರ] ನರಯನರ'ಗಾರು ಪಂಮಿಕಯಲ್ಲಿ ಸಾ ಟ್‌ಕಸ್ಗ'ಪುತ್ತ ರ 
357 ಕಾನನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಲಸ್ಟೆಗಳೆ ರಂಡಿ; ಧಮಾಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
0540339700118 ಶಾಕ ಕಡಲನು ಗಾಡು ಪಾಬತಿಯಥ್ನ'ಇರಕ್ಷಡ್‌ ನ್‌ oo 
558 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ [ಮುತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ರಿನಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


[ 


(] 


ಅಂದಾಜು ಜೊತ (ರೂ. 2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
= ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
|] ಕಟ (4 7 ಭತ ನಟಕ ಸಟ ವಣ 
ಶಿಯಲ್ಲ ಕ್ಟ ತ್ರು 


495.00 


£ಶಪುರ ತಾ// 


5054-03-337-0-01-154 (2 
೦ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 


1; & 


ಅಂದಾಜು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 


#6] 
Op 


ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 60.00 0.00 ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 0.00 ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


35.00 
70.00 


il 


ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154  |ನಲೂರು ತಾ// ಮಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ಕಾಡ್‌ ಕ'ಮತ್ತ 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಗಳ |ಜೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 56.00 ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
565 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 


ಆಲೂರು ತಾ// ಕೂಟ್ಟಗನಹಳ್ಳಿ'ಗ್ರಾಷ ಪೌ ಪಯ್ಸ್‌ ಪಪ್ತ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
60.00 
ಆಲೂರು ತಾ//ಅಗಸರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ಇರ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
[ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ _ 4 60.00 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154  |ನಲೂರು ತಾ// ತಿಮ್ಮನಹ್ಸ್‌'ಗ್ರಾಮ`ಪಾಪತಯಸ್ಸ ಸರ್‌ ಪಪ್ಪ 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳ [ನರಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 60.00 0.00 ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


88] 


0.00 ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 


567 


WN 
0D 


ಯಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಏವರೆ IQ p 


ಕಂಮಗಾರಿಯ 


2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಗುತ್ತಿೆ ದಾರರ ಹೆಸರು Pe 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. 
ಲಕ್ಷ) 
4 


F) 
ಆಲೂರು" "3/7 ನಡಕ ನನ ಪವ 


ER 
ಚರಲಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


5034-03-137-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಪುಣ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ 
ಸುಭಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


SSE STS RI 
ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಆಲೂರು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಣರಿ 


ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ರಾಹ್‌ ಕಯ್‌ 


ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


5054-03-337-0-01~154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಲನ್ಸೆಗಳೆ 


ಈಗ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಪೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


ತಾ) ಸ.ಹೊಸಷ್ಗ್‌ ಸ್ರಾವ ಪಮ ಕೆ ನ್‌ 


ತರಾ ಗಮಾರ ಗಾನ್‌ ಮಹ ಕಾ - ನ 


ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂ 


KY OTT TTS 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಸೆಣಳೆ 
ಸುಭಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಏವರ (q 6 


ತಾ/! ಮುಗ ಗಾಮ ದಾನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 


ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಮ 

ಸಂಖ್ಯೆ 

[| 2 ಸರಾನಾಸನಾವಾತಆರನ, 
5054-03-337-0-01-154 

571 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 

ಸುಧಾರಣೆ 

5054-03-337-0-01-154 

§ 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ 
581 ಹಾಸನ 


ಆಲೂರು  ತಾ/ಗ/ ಬೇಲೂರು- 


ಡ್ಲಿಪೇಟಿ ರ; 


ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01~154 
(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 


(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


| 
| 


ಕಲೇಶಮುರ ತಾ. ವಳಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಪರಿಮಿತಿಯ: [s ಅಭಿವೃ 


WN 
4 


583 


ಕನಕ ಪನ್ಯಾನಷ್ಸ್‌ ಪಪ್ತ`ದಾಣಗರ ಗ್ರಾಮ ತರಮತಯಲ್ಲಿ"ರ್‌ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 60.00 


ಕಕಪಪ ಇತಂಬಲಗೆರ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪಪಾತ ರಸ್ತಿ ಅಭಿ: 
ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


HEN 
Ino 


Se nl 6. | ಸತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


ಗ K Na ನ eee ರ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ಈ. ಹೆತ್ತೂರು ಗಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ 

ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 71.00 
ಸಕಲೇಶಪುರ ಶಾ. ಗಡ್ಡಾ ನಾಪಕ್‌ಪಕದಾಪ'ಗಾವಾ ನನಮತಡಳ್ಳ ರಸ್ತ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 60.00 

್‌ ಪಳಕಲಹ್ಟ್‌ಗಾ J Y 

ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 60.00 

ಸಕಪಾತಪರ ತಾ ರಾಂಪುರ"'ಗ್ರಾಮ ಪೆರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 60.00 


2018-19 ಲಡುಗಡೆಯಾದ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತಿ 
—— ಪ್ತ 


ಅಂದಾಜು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 


12438.51 


ವ — 


ಕಮ 


x " 


1 ಹಾಸನ 
[31 

ad 

4 ಹಾಸನ 

5 ಹಾಸನ 

ಹಾಸನ 

7 ಹಾಸನ 

8 ಹಾಸನ 

9 ಹಿಸನ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಷದ 
ನನಾ FY ಲ 


4059-80-051-(029-386 
(ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ) ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


4059-80-051-029-3860 
(ಪಿಡಬ್ಯೂಡಿ) ಇಲಾಯಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


050-80-051-029-8 
(ಪಿಡಬ್ಯೂಡಿ) 'ಇಲಾಯಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


4059-80-051-029-386 
(ಪಿಡಬ್ಯೂಡಿ) ಇಲಾಖಯ ಕಟ್ಟಣಗಳು 


4059-80-051-029-386 
(ಪಿಡಬ್ಯೂಡಿ) ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


4059-80-051-020-386 
(ಖಿಡಬ್ಬೂಡಿ) 'ಇಲಾಖಯಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 

4059-80-051-029--386 
(ಪಿಡಬ್ಯೂಡಿ) ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಿಡಗಳು 


4059-80-051-029-386 
(ಪಿಚಬ್ಬೂಡಿ) ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


4059-80-051-029-380 
(ಪಿತಬ್ಯೂಡಿ) ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಿಚಗಳು 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


(> 


ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಇ'ಟಇ'ನಲ್ಲ "ಹೊಸ ಕೂರ್ಸಾಗಳಗಾಗಿ 


ಭೋಧನಾ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 200.00 


ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಭವನದ ಸಭಾಂಗಣದ ಹಾಗೂ 


ಮೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌ ಕಣ್ಗ್‌ಟ್ರಿಕ್ಷನ್‌ 


ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ "ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 2536 ಕ 
ಹಾಸನ ನಗರವನೆರುವ ಐ ಟಿಐ ಸಲ್ಲಿ ನದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಸತ ನಿಯ ಮು. ಸಾಂದರ್ಡ್‌ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ ಕಟ್ಟದ ನಿಎ 
ಕೆಲಸ.(ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ)ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 40174 


ಕನ್ಸಟಕ್ಷನ್‌ (ಲೇಚಾರೆಡ್ಗಿ) 


ಕೆ.ಅರ್‌.ಜಗದೀಶ್‌ 


ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಿ.ಪಿ.ರವಿಶಂಕರ್‌ 


ಹಾಸನ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ 


ಸಮುಚ್ಛಯದ 2 ನೇ ಹಂತದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ- (25923) ರಾಮು ದೊಡ್ಡಮನಿ 


ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 
ಪರ್ಕ್‌ಶಾಪ್‌ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ) 
ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ 66836 


ಎನ್‌.ಬಿ.ಕೋಮಶೇಖರ್‌ 


ಬೇಲೂರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 


(61769) ಸಿ.ನಿ.ಪವಿಶಂಕರ್‌ 


120.00 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಅರಕಲಗೂಡು ಹಾಗೂ ರಾಮನಾಥಪುರದಲ್ಲಿರುವ 


ಐ.ಜಿ/ಟಿ.ಬಿ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(63880) 45.00 


2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


0,00 


0.00 


0.00 


0.00 


164,71 


9.54 


26.23 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


2 ನೇ ಕಡೆಯ ಬೆಂಡಲ್‌ನ್ನು 
ಕರೆದಿದ್ದು, ಕೊನೆಯ ದಿ: 
25.02.2019 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂೋಣ 
ಅಂತಿಮ ಬಲ್ಲು ಬ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಖಚಾನೆ ಡೋರ್‌ 
ಅಳಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಸ್ನಫ 
ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಗೆ 
ಮು.ಇಂ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಬೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಖರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣಿ 
ಪ್ರಸ್ಥಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ. 
ಬದಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಘುಟಿಂಗ್‌ ಕೆಲಸ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಕಾದುಗಾರಿಯ ವಿವರ 19 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು(ಅ.ಗೂಡು ತಾ// 
ರಾಮನಾಥಪುರ ಐ.ಬಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 
ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುಮಗಾರಿ) 
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ 
No:1234/17-18 ©:18.09,2017 
ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 


ಅಂದಾಜು br | ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಜೆಸರು 2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇ- 


ನೋದಿ 0.00 
ರಾಮಾಂಜನೇಯುಲು ಪ್ರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ. 
ಡಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಆರ್‌ ಕನ್‌ಸ್ನನನ್‌ 0.00 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
(ಪಿ) ಲಿಮಿ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ 


ಡಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಆರ್‌ ಕನ್‌ಸ್ಪಕ್ಷನ್‌ 
113.00 (ಪ) ಅಿಮಿಟೆಡ್‌ 


4059-80-051-029-386 
(ಪಿಡಬ್ಯೂಡಿ) ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕಭೇರಿಗೆ 
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹಾಸನ ನಗರದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ 
ಎರಡನೇ ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ- (ಇಂಡೆಂಟ್‌ 
ಸಂ:84235) 


4059-80-051-029-386 
(ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ) ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


4059-80-051-029-386 
(ಖಿಡಬ್ಯೂಡಿ) ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


4059-80-051-029-386 
(ಪಿಡಬ್ಬೂಡಿ) ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


4059-80-051-029-386 
(ಪಿಡಬ್ಯೂಡಿ) ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


4059-80-051-029-386 ಹಾಸನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಂರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ 
(ಪಿಡಬ್ಬೂಡಿ) ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು |ಥಧೋದನಾ ತರಗತಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾಸನ ನಗರದ ಹಳೆ ಐಬಿ ಕಟ್ಟಡದ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ- -(ಇಂಡೆಂಟ್‌-- 90463) 


ಹಾಸನ ನಗರದ ಐಬಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ದಳೆಯ ಅತಿಥಿ 
ಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ- 
(ಇಂಡೆಂಟ್‌- 92672) 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
ನೀಡಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ 


ಡಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಆರ್‌ ಕನ್‌ಸ್ಪಕ್ಷ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ 
(2) de ನೀಡಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ 


ಹಾಸನ ನಗರದ ಐಬಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌- 92734) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ 
ಹಸ್ತಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಲ್ಲು 


ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಮೆ, iad ಅಂಡ 
195.00 ಪನಿ. 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಉದಯಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ 


4059-80-051-029-386 


ಗಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
ಕಾಲೇಜಿಗೆ(ಐ.ಟಿ.ಐ) ಕೊಠಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್‌ ಶಾಪ್‌ ಕೊಠಡಿಗಳ ಬಿ.ಎನ್‌. ಮಂಜೇಗೌಡ 0.00 0 
ಪಿಡಃ p ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
( 'ಬ್ಯೂಡಿ) ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ. ಲ್ಲು ಪಾವತಿ 
4059-80-051-029-386 ಪಡುವಲಹಿಪ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ. ಕಾಲೇಜು ಕಟಡ 
ks ೫ 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
(ಪಿಡಬ್ಬೂಡಿ) ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು [ನಿರ್ಮಾಣ 


[x 
[3 
ಗ 


ಹಾಸನ 


ಹಾಸನ 


q ಹನಿಸನ 


4059-80-051-029-386 
(ಪಿಡಬ್ಯೂಡಿ) ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


4059-80-051-0-32-386 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಥತ 
ಯೋಜನೆ) 


4059-80-051-0-32-186 


ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರನ್ನತ 
ಯೋಜನೆ) 


4059-80-051-0-32-186 


ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕೃತ 
ಯೋಜನೆ) 


4059--80-051-0-32-186 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಟ್ಯ ಫುರಸ್ಥತ 
ಯೋಜನೆ) 


4059-80-051-0-32-386 


ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ನಶ 
ಯೋಜನೆ) 


4059-80-051-0-32-386 


ಸ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಥತ 
ಯೋಜನೆ) 


J059-80-051-0-32-386 


ಸ್ಕಾಯಾಲಯ (೦ಂಜ್ಯ ಪುರಸ್ಥತ 
ಯೋಜನೆ) 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೊ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ | 4 pi 1) 


ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 
ಭೋದನಾ ತರಗತಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(ಉಳಿಕೆ 
ಕೆಲಸ) 

ಇಂಟೆಂಟ್‌ ನೆಂ 40177 


3080.35 


ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಬಾರ್‌ 
ಅಸೋಷಿಯೇಷನ್‌ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ (ಹರಿಯ ಎಧಾಗು. 
ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. ("ಇಂಡೆಂಟ್‌ 
ನಂ: 8521) 


ಆಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಚೆ.ಎಂ.ಏಎಫ್‌.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಜಾರರೆ ಹೆಸರು 


ಕೆಆಟ್‌.ಜಗೆದೀಶ್‌ 


0.00 


ಎಸ್‌ ಕೆ.ನಾಗೇಶ್‌ 


'ಬಿಟಿ.ಸಾಗಲಾಜ್‌ 


ಕೆ.ಚಿ.ಗಣೇಲ್‌ 


2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕುಮಗಾರಿಯ ಪಸ್ತುರ ಹಂ೨ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆಂಶಿಮ ಲ್ಲ 


ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


Construction of Legal Service Authority, Legal Aid 
Clinic, Conference Hall, Compound, Approach rond, 
formation of area etc in the premises of Court Complex 


at Sakleshpura (8494) ನ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಮುಚ್ಛಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾಲಿ 


ಆಲೂರು ಬೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ. ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವ 
ಕೆಲಸ. 


ಸಕಲೇಶಪುರ ಮುನ್ನಿಫ್‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಅವರಣದಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕೆಲಸ(16059) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಂಗೊಂಡ 


ಪಾವತಿಸಿದೆ, 


IC India Put, Ltd 


G.E.Chandre 
gowda 


ಕಾಮಗಾರಿ ಜೋ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ೬೮: 


4059-80-051-0-32-386 


ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಫ್ರರಸ್ಥತ 
ಯೋಜನೆ) 


4059-80-051-0-32-396 


ನ್ಯಾಯಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಥತ 
ಯೋಜನೆ) 


4059-80-051-0-32-386 


ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಥತ 
ಯೋಜನೆ) 


4059-80-051-0-32-386 


ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಥತ 
ಯೋಜನೆ) 


4059-80~-051-0-32-386 


ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಥಶ 
ಯೋಜನೆ) 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ, 2018-19 ಬಿಡುಗೆಚೆಯಾದ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು ಭನನ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ Aco ಕೊಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಕಾಮಗಾಲ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಂಸಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಕೋರ್ಟ್‌ ಆವರಣದ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ, 

ಹಾಸನ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ MIs BSR Edi H 
ಸಮುಚ್ಛಯದ 2 ನೇ ಹಂತದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ- (25923) 7200.00 Infratech India 2229.59 ರೊರ್ಣ . ಕೋರ್ಟ್‌ ಮ್ತು 
Ltd SA Ae 


Construction of Pri. Civil Judge & JMFC court 

complex (6 court halls) in the premises of Taluk 1000.00 
Court at Channarayapatna 

Construction of Pri. Civil Judge & JMFC court 

complex (6 court halls) in the premises of Taluk 1300.00 
Court at Arasikere 


Construction of Law Association building in the 
court prernises at Arakalgudu Taluk 


2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂ 


ಪಾಸನ್‌ ಚನ್ನನ ಔನಲ್ಲ ಹಾಸ ನ್ಯಾಯಾ ಇಡ 
ಸಮುಚ್ಛಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಔಟುಂಬಿಕ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ 
ನಿರ್ಮೂ(63313) 


ಆೂ.1000,00 ಅಕ್ಷಗನಗೆ 
ನುನ್ದು ಶೆಯಾರಿಿ ತ್ತಿ 


4059-80-051-0-32-386 


ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಥತ 
ಯೋಜನೆ) 


ಪ್ರಾಕ್‌ ನಲ್ಲಿ 
ಸಬಿರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 
ದೊರೆತ ನಂತರ ಮಂ: 


1000.00 


ಅನುಮೋವನೆ ಪಃ 
ಸೂಚಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿ 


4059-80-051-0-32-386 


ನ್ಯಾಯಾಲಯ (ರಾಜ್ಯ ಪುಡಸ್ಥಪ 
ಯೋಜನೆ) 


ಬೇಲೂರು ಜೆನಂಎಫ್‌ಸಿ ಕೋರ್ಟ್‌ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಂಡ್‌. ಜರಂಡಿ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕುರ್ಯದರ್ಶಿಂಡವಪರಿಗೆ 
03,06,201 ನ: 


2348.39 


2216-01-700-2-01-386 
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ) ವಸತಿ 
ಗೃಹ 
4216-01-700-2-01-386 
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ) ಘಸಶಿ 
ಗೃಹ 


[ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿಗೃಹ ಮ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 2579 'ಂತರಿಗಿದ್ದು 


ಆಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಖಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರವರ ಬಸತಿ 
ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾ? 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ಕೂ. 2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ರಿಯ ವಿವರ ಿ ಈ: ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ತ ಹಂತ 
NT SE FO A RE TS SSE 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


4216-01-700-2-01-386 
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ) ವಸತಿ 


ಗೃಹ 


gas wd ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ಸನತ್‌ ಕರ 'ನಣಕಿಗೊರಿಟಿ, 
2 ವಿಮ್ಮ್ನಶ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲಿಸುವ ಕೆಲ: 
[( sil ) ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 2534 500.00 Standard Constn. K; ಸ 


4216-01-700-2-01-396 & Su EB ECBO 
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ) ವಸತಿ onstruction 0 arnataka Bn 9) lormetry R. RN , ಕಾರ್ಯಾ y ನೀಡಿದ್ದು ಘಂ ಹನ್‌ 
ಗಡ Building at Hassan - 83804 49800 SR. Ravi ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


4216-01-700-2-01-386 ಹಾಸನ ನಗರದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಎ ಮಾದರಿ 
ನ 4 ಇ 5 ಸತಿಗಹಗಳ MODI 
ಬ್ಲಾಕ್‌-3 ಮತ್ತು ಬಿ ಮಾದಿ ಬ್ಲಾಕ್‌-6 ರ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣದ 
wise ಇಲಾಖೆ) ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ (91700) 495.00 RAMANJANEYULU 


ಅರಸೀಕೆರೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪಸತಿ ಗೃಹ 


ನಿರ್ಮಾಣ 60.00 ಆರ್‌. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ 


ಉಂಸಂಂಂ೫ [ನಾ ಕಾಂ ನ ರ ಮಾರಾ 
— ೨: 5 ಹಃ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಾ Tek ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ 
Sica ಇಲಾಖೆ) ವಸತಿ > ಕಾಮಗಾರಿ (92133) 495.00 P.Murali Krishna 5 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಹಾಸನ ನಗರದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ “ಸಿ” ಮಾದರಿ 


R MODI 
ಬ್ಲಾಕ್‌-4 ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ-5 ರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಉಮಗಾರಿ 
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ) ವಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ (91873) 490.00 RAMANJANEYULU f ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಗೃಹ 


4216-01-700-2-01-386 


ಹಾಸನ ನಗರದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ “ಡಿ” ಮಾದರಿ 
ಬ್ಲಾಕ್‌-3 ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್‌-4 ರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ Singe Gowda 0.00 ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ (91890) Rathna Ravi § ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 


4216-01-700-2-01-386 
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ) ವಸತಿ 
ಗೃಹ 


4216-01-700-2-01-386 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣ pe 
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ) ಪಸತಿ |[ಮಾದರಿ-॥4ಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ & ಎರಡನೇ ಅಂತಸ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ 150.00 ) ತ bogie 
ಗೃಹ ಕಾಮಗಾರಿ.(97670) 2 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಡಾರರೆ ಜೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ನೊತ್ತ (ಹೊ. 


2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


6 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 
ಖ್‌ 


3 


4216-01-700-2-01-386 
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಣಿ) ವಸತಿ 


ಗೃಹ 


4216-01-700-2-01--386 
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ) ವಸತಿ 


ಗ್ರಹ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಚಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ 
ಅವರಣದಲ್ಲಿರುಪ ಪಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಖಾದರಿ-17 ರ ನೆಲ ೩ ಮೊಡಲನೇ 
ಅಂತಸ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(96737) 


ಈಾಂತ್ರಿಕೆ ಬಿಡ್‌ ಅನುಹೋದನೆಗಾಗಿ 
ಆಇಂ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಚಸತಿ ಗೃಹ ಆಪರಣದಲ್ಲಿ 
ಮಾದರಿ-14 ಕಟ್ಟಡ ನೆಲ ಮತ್ತು ಮೊಡಲನೇ ಮಹದಿ ನಿರ್ಮಾಂ.(97665) 


3636.00 


4216-01-700-2-24-386 ನಿವಾಸಿ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ವಿಲೇವಾರಿ ಸ್ಕಾಯಾಲಯದ 
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಡೆಲಿಟ್‌ ನಂ 10463 


100.00 


B.T Nagra} ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪಸ ಗೃಹ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ 10552 


4210-01-700-2-24-186 ನಿವಾಸಿ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 


100.00 B.T Nagraj 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ವಿಲೇವಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ 
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 10569 


4216-01-700-2-24-380 Ai 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕನರಿಗಳ 
ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಘೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಪಿಮ 


ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪಶಿಸಿದೆ 


4216-01-700-2-24-386 Moh 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ 


ll 


4216-01-700-2-24-386 Md 


ಕಟ್ಟಡಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾಸನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ 
ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(25956) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಬೂರ್ಣಗೊಂಡು 


[ಹಾಸನದ 2ನೆಃ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು ಶೆಷನ್‌ ಜಡ್ಜ್‌ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ 
ನಿರ್ಮಾಣ(25998) 


4216-01-700-2-24-386 Swi 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 


ಅಂದಾಜು ದೊತ (ರೂ. 2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
d ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
ತಾನನ ಫಾ lls ಫಾ kin 


3 


| 


4216-01-700-2-24-386 ನಿವಾಸಿ 


ಕಟ್ಟಡಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾಸನದ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಿವಿಲ್‌ ಜಚ್ಲ್‌ ಮತ್ತು 


39.15 
ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(25999) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು 
ಉಪಯೋಗಿ ಇಆಿಚೆಯವರಿಗೆ 
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. (ಜಿ*! ಮಾದರಿ) 


4216-01-700-2-24-386 ನಿವಾಸಿ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾಸನದ 4ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್‌ ಜಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಚೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ad 
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(26000) ' 
4216-01-700-2-24-386 ನಿವಾಸಿ 
ಕಟ್ಟಿಡಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾಸನದ 5ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಏಲ್‌ ಜಡ್ಜ್‌ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ 
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(26001) 


ಹಾಸನ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ 
ಸಮುಚ್ಛಯದ 2 ನೇ ಹಂತದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ- (25923) 115.00 ಬಿ.ಆರ್‌.ಲೋಕೇಶ್‌ 51,33 
ಚನ್ನರಾಯಪಟಣದ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್‌ ಜಡ್‌ ಮತ್ತು 

ಲ i ಚ ಜ ಇ 115.00 0.00 
ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(51380) | 
ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್‌ ಜಡ್ಡ್‌ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ _ 0.00 
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(58226) 115.00 L 


36.25 


ಬಿ.ಆರ್‌. ಲೋಕೇಶ್‌ 


ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು. 
ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


4216-01-700-2-24-386 ನಿವಾಸಿ 


ಕಟ್ಟಡಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಪಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪರಿಷ್ಮಠ ನಕ್ಷಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ 
ನಂತರ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ 
ಸೂಜಿಸಿ ಮು.ಇಂ ಕಛೇರಿಯಿಂದ 
ದಿ.04.11.2016 ೮೦ದು ಅಂಬನಿಜು 
ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಉಪವಿಭಾಗಿಕ್ಯಿ 
ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದುತ್ತಾರೆ 


4216-01-700-2-24-386 ನಿವಾಸಿ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪರಿಷತ ನಕ್ಷಿ ಅನುಮೋ 
ನಂತರ ಅಂದಾಜು ಫೆಟ್ಟಿ 
ಸೂಚಿಸಿ ಮು.ಇಂ ಕಛೇ: 
ದ.07.11.2016 ರಂದು ಅಂದಾಜು 


4216-01-700-2-24-386 eA 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ 


260.57 


Improvements and concrete road for Tiptur-Dudda-Hassan rood (SH- 
70) from Ch.28.10 to 40.314 km and 40.314 to 4580 Km(CRF- ಐ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌. ಇನಫ್ರಾಟೆಕ್‌ 2868.00 


1200 ಕಿ.ಮಿೀರಸ್ತೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಸೈಡ್‌ 


KNT-2017-18-2420 Dt:05.02.2018) (Ind No:83081) ಡ್ರೆನ್‌ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. 


Improvements widening and re asphalting from 2 lane to 4 lane road 
from Ch.21.00 to 28.45 Km (MCF to Saraswathi Statue) (SH-71) 1300.00 ಎಸ್‌.ಸಾರಾಯಣರೆಜ್ಞ 


CRF-KNT-2017-18-2421 DL05.02.2018) (Ind No:8303 


ಕಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಂ 


89 werd 
ಅನುದಾನ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೊ. 


ಲಕ್ಷ) 


Improvements from 4 Jane road from Ch.0.00 to 3.00 Km vin BM 
road. Habibi Sawmill, Rajkumar Nagara to join 80 fect ring road 
(city connectivity road) (CRF-KNT-2017-18-2430 DL:05 02.2018) 
(Ind No:82988) 


ಸಿಡಿ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಬೆ.ಐಸ್‌.ಬಿ, 
ಡಬ್ಬೂ ಐಮ್‌ ಈುಮ್‌ 160 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಮುಗಿದಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ 
ಆಗಬೇಕು. 


CRY ( Central Road Found) ಹೆಬ್‌.ಎನ್‌.ರಾಮೇಗೌಡ 


Improvements to road from Bogolkote-Biligiiranganabelta road 
from Ch.494.34 to 49599 km (SH-57) Hassan new bus stand to NH- 
75 bypass (CRF-KNT-2017-18-2423 D:05,02.2018) (CRF-KNT- 
2017-18242 0105.02 2018) (Ind No:82945)___ 

Improvements road from Ueragu road via Koravangala, 
Jakkenahalli. Uddurahalli, Mayogondanahatli, Krishnapura {0 join 
Gopanahalli roed 0.00 to 11.00 km (CRF-KNT-2017-18-2424 
1:05,02,2018) {Ind No:82060) ಜಿ 
Improvements t0 road from Gorur-Chinakurali including widening 
from Ch000 to 2200 Km (CRF-KNT-2017-18-2425 
Dt:05.02.2018) (Ind No:82959) 


210 ಕಮೀ. ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ಣಿಗೊಂಡಿನೆ 


C.R.F ( Central Road Found) ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


400.00) ಮೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕೊಾರಿ 


CRF ( Central Road Found) 500.00) ಎಸ್‌ ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಜಿಸಬ ಕಲಸ ವೆಟ್‌ ಮಿಕ್ಸ್‌ 
ಮುಗಿದಿದ್ದು ಕೆಲಸ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


CRF ( Central Road Found) 500.00 ೪ ಎಸ್‌ ಅಳ್ಳಟೆಸಾರಾಯಣ ಗೌಡ 


Improvements and re asphalting of existing 4 lanc road From Dairy 
circle via Satagame road jon BB road from Ch.0.00 io 3.18 Km 
(city Connectivity MDR road) (MDR) (CRF-KNT-2017-18-2431 
1D05.02.2018) (Ind No:83037) 

Improvement and Widening MCF road via Muithathi Pumagame, 
Kodihalli to join Dudda Kalyadi copper imines road from Ch.{.20 to 
11.00 Km (MDR) (CRF-KNT-2017-18-2432 Dr:05.02.2018) (Ind 
No:83097 

Improvements und widening of ring road via Yadiyuru, 
Honnenahalli Chittanahal. Nidudi, Cheerapahalli to join TDI road 
CRF ( Central Rood Found) from Ch.0.00 to 1.20 Kin and 1.53 to 340 Km and 3.73 10 7.40 Km, 0 'ರಾಯೇಗೌಡ ಕಸ್ಟ್‌ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್‌ 
(MDR) (CRF-KNT-2017-18-2434 01:05.02.2018) (Ind No:82961) 


CRI ( Central Road Found) 500.00 ಕೆ.ಎಸ್‌ ಅಭ್ಲರಸಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊೊಂಡಿದೆ " 


ರ್‌ 


ಸಿಹಿ. ಪ್ಲೈನ್‌ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು 
ಡಬ್ಬ್ಯೂಎಂಎಂ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಳ್ಲಿದರ 


CRF ( Central Road Found) 600.00 ಹೆಜ್‌.ಎನ್‌.ಲಾಮೇಂಗೌಡ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಯೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸಾ 


HSN PKG 1- (Ind No:83040) (1) Improvements tv Halcboedu- 
Ancchakuru road from Ch.28.45 to 30.50 Kin (Saraswathi Statue to 
Gorur Circle(SH-71) (CRF-KNT-2017-18-2422 D1:05.02.2018) 


CRF ( Central Road Found) 200.00 


'ರಮೋಪ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕೊಹಾರಿ | 


(2) Improvements and Widening of rond via Gow pura Kabbuli road 
CRF ( Ceniral Road Found} |from Ch.260 10 5.00 Km (MDR) (CRF-KNT-2017-18-2433 130.00 
DL05.022018). 


| 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 
} 


- -19 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಷರ ೦6 dl (ಈ. | ಗಗ ಯಾರರ ಹೆಸರು | Fl ಕುಮೆಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
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HSN PKG 2- (Ind No:83038) (1)lmprovements to road from Dairy 
circle MDR road via Bagathsingh road, Chikkahonnenahally, MCF 
quarters backside, Doddakondagula to join Gowripura village from 300,00 175.00 
Ch:0.00 to 68.50 (MDR) (CRF-KNT-2017-18-2435 Dt:05.02.2018) 


(2) Improveinents to road from Kabbali Somanahally kavalu road 
C.R.F ( Central Road Found) via Chikkamenahally to join Kudurugundi road from 0.00 to 250.00 
7.50K m {MD} F-KNT-2017-18-2436 01:05.02,2018 
HSN PKG 3- (Ind No:82944) (1) Improvements to road from 
C.RF (Central Road Found) MCF MDR road via Honnavara, Kodihally to join H.Mylanahally 200.00 ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ಚರ೦ಔಾ ಕಲಸ 
ಹ Ch: 0.00 to 3.50Km. (CRF-KNT-2017-18-2437 ಕೆ.ಎಸ್‌. ಅಫ್ಯಥನಾರಾಯಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Fi ನಾ to road from Mosalehosalli Bindiganavile via 
CRF ( Central Road Found) |Hongere Shanthigrama from 8.60 to 18.05Km(CRF-KNT-2017-18- 300.00 ಜಿ.ಎಸ್‌.ಬಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
2438 DL:05.02.201%) 


work Completed 

Improvements and Asphalting to road from Haralahalli- P.C.R submitted to SE HC 
NABARD Handinakere from KMO.00to 3.00KM(Belur road to 100.00 H K Kantha Raju 36.92 

Hararahally, (indent No-82641) 

Improvements from MCF road to join Kodihalli 
NABARD Muttathi, Pumagame via Honnavara,H Mylanahally road 50,00 K J Subbe Gowda 

from KMO 00to 3.50KM. (Indent No-82642) 

Improvementsto road from Kabbali-Somanahally road to 

join MCF-Nittur Bageshpura MDR road via 
NABARD Halasinahally Gate from KM0.00to 1.50K.M. {indent ನ 

No-82639) 


HSN vide this office letter 
Improvements to Kandali-Bylafialli-Paduvalalu-- 
ಹಾಸನ NABARD Bikkodu road fromKM16.80 t018.00KM,21.70to 22.00 
& KM22.80 to 23.S0KM. (1 No-82114) 
Improvements to road from Nuggehally- Benakanakere 
ಹಾಸನ NABARD road via, Samudravalli,BM Kavalu road from km17.00 
to 19.00KM., (Indent No-78113) 


C.R.F ( Central Road Found) 
ರಾಯೇಗನಿಡ ಕನ್ಸ್‌ಟ್ರಕ್ಸನ್ಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


[7 


work Completed . Final Bill 
Paid P.C.R.submitted to SE 
HC HSN vide this office 
letter No 4204/18.2.19 


work Completed . Final Bill 
Paid PC, R.submitted to SE 
HC HSN vide this office 
letter No 3978/28.1.19 


SM Devendra 


Work completed 
Kumar 


Completed 
S Narayana PC Rsubmited 10 SH HC 
Reddy HSN vide this oflice letter 


No 382/16-5-19 Final Bill 


2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿನ ಲ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಃ ಹಂ | 


work completed. 

P.C.C.submilted to SE HC 
HSN vide this office letter 
No Date: 7-6-2019 Final 


Improvements to road from Yadapura to join 
Haranabally Sakrayapattana Road (Indent No-80475) 


NABARD 


Improvements to Anemahal-Mudigere road toconnecting 
NABARD Rakshidi-Mavinahally-Madanapura road from Ch 0.00to 
1.26KM.(Indent No-79072) 


P.C.C.submitted to SE HC 
HSN vide this office letter 
No Dale : 7-6-2019 Finai 
ill P Wy ] 
Work Completed . 
P.C.C.submitted to SH HC 
HSN vide this office letter 
ll No Due:76-2019 | 


Improvements toUchangi-Kuppalli road from Ch 0.00to 
NASA 2.00KM. (Indent No-80568) 


Construction of Bridge at 4.50KM on road from CNS 

NABARD road to join ABM Halli-Kollangi via Keltur in Arkalgud 
taluk Hassan District.(indent No-78260) 
Construction of Bridge in Bangalore-Jalsoor road to 
NABARD Coorg Border via., Bannur,Kadanur Kantenaholly road 
at Ch2.00KM .(Indent No-82388) AER 
Construction of Bridge at 3rdKM of road ftom Gorur-H 
N Pura Road via Ganganalu,Anniganahalli, 
NABARD Venkataramanaswamy Temple,Haradur to join H N 
Pura, MakavailiKallikoppalu road(Working Ch 
3.00KM) (1 No 82383) rT 
Reconstruction of Bridge across Halla @ 4.50<M of 
NABARD Hanabal-Devarunda road to BettadaByraveshvara 
Temple via..Flodachalli,Maragunda.(! No79085) 
Improvements to Road fromm Hassan Belur Road to 
Uddur koppalu (indent no 97904) Ne 

ಸನ Improvements {0 Road from Bm Road Via Gekaravalli, 
ii NABARD Horalikoppalu (Indent no 95686) pe RN 
Improvements to road from MCF road to Muttathi, 
ಹಾಸನ NABARD Pumagame Via Dudda Kalyadi Copper mines road 
MOR) to join Kudurugundi road (indent no 98188) 


Work completed 


K N Ramesh 37.8} 


Work completed | 


| 


ಲ ಮ] 


M T Nagaraj 92,14 Work compleied 


NABARD 


ಹಾಸನ R. Yogish 


H.K Kantharaju 71.87 


S Narayana 
Reddy 


Asphalt Completed 


. 2018-19 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅಂದಾಜು ಜೊತ್ತ (ರೂ. ಗುತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು ಡೆ. 
ಲಕ್ಷ) ne ಅನುದಾನ 


ನಾದ. ಸನಾ pe ಜನತ 
ನ to Attavara to join TDH road (indent no {00.80 SE 


Improvements to road from B.K.T. Road (< Byrapura 
ಹಾಸನ NABARD KEB Station) to Join Mandya-Hadagali Read. (Indent 110.00 
no 97115) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಷಂ ಸ್ಲಿಲ & ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಹಸನ NABARD 


Asphalt work Completed 
road furniture work 10 be 
donc 


Improvements to road from Navile to Chavvenahalli 
Road. (indent no 97119 90.00 


Improvements to road from B.M.Road-Old Baladare 
NABARD gate to Tenkanahalli Via Vaggarahalli-Muddanahalli 100.00 
Road. (Indent no 97110) ಮ 
BT 


Improvements to road from NH-234 {0 Kadur Border 
NARSSE Road Via Ganjigerepura, Girojikoppal .(f No 99122 4800 Chandrashekar 


Improvements to Huliyar-Garudanagiri Road to join 50.00 BT 
Kadur Border Road(99087) Chandrashekar 
Improvements toM.C.F Nittur Road to Join Heggatta(l 100.00 RT 
No99001) i Venkategowda 
Improvements to road from B.B Road to Kogilemane - 200.00 Ramesh Kumar 
Malegere Road (Indent no 97964) Kothari 
Improvements to Bisle - Mavnoor Road ({ndent no 80.00 M H Mahesh 
97865) 

Improvements Belur - Kodlipete Roash SFl-110 to 99.00 
Karigonahalli Halli, (Indent no 97859 ' 
Improvements to road from Hirisave-Chatialli(SH-8) to 


Kelagalale, Budanuru in Arkalgud Taluk,Hassan 95.00 
District. (indent No-99015) 


Work Completed 


Work Completed. 


Work Completed 


NABARD 


NABARD 
NABARD 
= 


NABARD 


Work Completed 


Asphalt work Completed 
road furniture work to be 
done 


B Ramesh 


H H shivamurthy 


2249.90 | 00 | 824.00 0.00 


Work Completed 


2018-19 


| 3054-04-357-0-0-421-AdA PLE 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಕಸಬಾ ಹೋಬಳ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಪ ಇಟ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಸ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಸಿ 


5054-04 ॥-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


5054-04-337-0-01-422-2ರೇಸ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿವಿ 


ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳ ಲೂಕನಬೆಟ್ಟ ಪರಿಂಪ್ಯ ಚಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಸ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಹಿರೀಸಾಪಿ ಹೋಬಳಿ ಚೋಳಂಬಲ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಪೃಗ್ಸಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಟಿ 


ನುಗ್ನೇಪಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಚಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 


6.00 


ನರ್ಮಾಣ. 


ಪಾಹೀ ೦87) ಕಣರಟ ಹೋಬಳಿ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಅಪ್ರೋಟ್‌ ಸಿಸಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಟಕ 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಕಣಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ಯರೇಹಳ್ಳಿ ಪಚಾ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಆಅಖ್ರೋಜ್‌ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಶ್ರಸಂ| ವಿಭಾಗ 
4 | ಹಾಸನ 
2 | ಹಾಸನ 

3 | ms 
4 ನನನ್‌ 
5 | ಹಾಸನ 
6 | ಹಾಸನ 
7 ಹಾಸಸ 
8 | ಹಾಸನ 
9 ಗ 
ಮ 
fj | 


$054-04-337-0-01-422-ವಶೇಷ ಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಫಿ 


ಆ ng | 
ಕಾರ್ಮರಿಯ: ಚಳಿ ಮನು ಇಂಯತನಿ ನಂಟ "ರಾವಾ ಮ ಗುತ್ತಿನೆದಾಳರ ಹೆಸರು ps 'ಪಂಳವನ್ನು ನಿನರನಾಗಿ 
is 'ಅಸುದಾನ ] ಫಂ 
ಳ್ಬರಹೊಸಹ್ಳಿ ಪುಶಿಷ್ಯ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಗ್ಟ 40.00 
ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ 'ಸಲಿಬೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಜ್‌ ಬಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 25.00 
ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಸಿ.ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಇಲಶಿಷ್ಯ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 39.10 
ಲ _ ಬೂಮರ ಕಪ್ಪಕ್ಷನ್‌ | 12259 ಂಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

[ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಿದರೆ ಪರಿಶಿಸ್ಕ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ಟೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 35.00 
ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲೇಸೋಮನಸಹಳ್ಳಿ (ಕೆ.ಸಿದ್ದರಹಟ್ಟ) ಸಶಿಪ್ಯ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10.00 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇೇಣ ಟಕೆ 
ನೋಜನೆಎಎಸ್‌ಸಿಹಿ 


ಬೆಂಡೇಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ ತಾಂಡ್ಯದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಸುವ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


10.00 ಮೋಹನ್‌ 7.27 ಮಗು ಹೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 

7] [CC NN ನೇ z — 
pl ಏಮ್‌ ಎನ್‌. 7.85 ಉಾಮಣಿ ಘೂರ್ಣಗೊೊಃ 

ಕ| 1 _ 
“| 2014 
7 ಉಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

3000 | Ae ಎಸ್‌.ಜ್ಞಾನೇರ್‌ sa 

[i 
35.00 ಹೂರ್ಯಾಗೋಂಡಿದ್ದು ಶೊಃಲ್ಲರ್‌ 

[ಪನ ಸ್ಫಸತಿಯಲ್ಲಿದೆ, 


(ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-02 (93233) ಬೆಂಜೇಕೆರೆ ಪ.ಜಾ ತಾಂಡ್ರದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಸುವ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕಾಮಣುಟಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Ss ಎಸ್‌ ಜೆ ಎಶ್ತನಾಥ್‌ 
13 ಬೈರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಬೋವಿ 'ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಗವಿಮಠ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಸುವ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 7000 
EA 0167) ಮಂಗಗಾಪುರ ನೋವ ಕಾಲೋನಿಯಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಸುವ ಅಪ್ಲೋಟ್‌ ಸಿಸಿ ರಸ್ತ q 
14 ನಿರ್ಮಾಣ. 40.00 NS ಬN ಉಮಣರಿ 
rT S04 DO OAS FE ps kp ಸಷ Was ve ಏಲ್‌ಎಸ್‌:ಜ್ಞಾನೀಶ್‌ | 87:5: | ಪಾಸಾದ ಸೋಡರ್‌ 
15 ಹಾನಿ ನಾಲಾಯಣಘಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಸುವ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 40.00 ನರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಮೋಜನಿ-ವ ] 3 6 ಬ La 
NE SE RE ಲ ಜಾ ek ವ ಮ 
$4-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟ 
16 | ಹಾಸಣ 303404 FBR CR ಘಟಕ [ಥಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಪಂ. ಬಸವರಾಜಪುರ ಖೋವ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ 10.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗಗೂಂದಿದೆ 
ೀಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ | 
| ಕ ಷಿ | ಜಮ 
5054-04-337-0~01-4272-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ RR k iced 3 PRS ಬವ 
17 | ಹಾಸನ (8 lee ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಪಂ. ಎಂ.ಹುಣಸೇಕೆರೆ ಪರಿ)ಪ್ಪ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷೈದ್ಧ. 10.00 
54-94-337-0-01-427-Dೇಸ ಘಟ | Wi Ri ಜನಾನ - ಧು 
| 18 | ಹಾಸನ 5099 ಸ ಸ ಸಸ (i ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜನರಿರಿಯೂರು ಗಾ.ನಂ. ಹುಲ್ಲೇಸಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈ 10.00 ಶಾಮಗಂರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗೀಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಹಿ 3್‌ ಸ ಟು D 


205-19 de | 
ಸೇ 
ಕ್ರಸಂ ಉಾಮಗಣರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಬಂಗೆಂಟ್‌ 2೦ ಗುತ್ತನೆದಾರರ ಜಣರು |, ನಳ್ಳಿ ವಿವರವಾಗಿ 
ಕ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಿನಿಯಾರರ 1] ಹಂಕವನ್ನು 
ಅನುದಾನ 
19 ವೇಷ ಫಳಕ [ಸನ ಜಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂನು ಹನಿಕೆ ಗ್ರಾಪಂ. ಮಾಳೇನಡಲ್ಳಿ ಪರರಷ್ಟ ಹಂತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಿಪಿದದಿರಂಕರ್‌ 30.04 | ಣರ ಮುರ್ಣಗೊಂದದೆ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
& 54-04-370 01-4 22- Ad F 
ಸ ಸ ನೆ ಫಟ [ದಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜನಶಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ಅಪ್ಲಗೊಂದನಹಳ್ಳಿ ಪಟಶಿಪ್ಪ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಂಮಗುರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ೀಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನ f ಸ್ತ್ರ 
ಕೇಡ ಫಲಕ [ನ ಚಳ್ಳೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂರು ಹಳೀಬೀಡು ಗ್ರಾಪಂ. ಬೆಣ್ಣಗುಡ್ಡ ಪರಶಿಡ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
5054-04-337-0-01-422-Aಿಶೇಷ ಘಟಕ RE : ಭಷ 
22 Aud SNNE [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪನಿಕೆ ಗ್ರಾಪಂ. ಸಂಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಪ್ನ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 
5054-04-337-0-01-42 ಯ ಘಟ 
23 | ಹಾಸನ 4 Ca ನ ಪ್ರಕ [ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತೊಳಲು ಗ್ರಾಪಂ. ಕೋನೇರ್ಗು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಖಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ, 10.00 
೧ೀಜನೆಎಎಸ್‌ಸಿತ 
- ——| 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಷ್ಠ sy ಷಃ ಲೊಃ ಸ 
24 | ಹಾಸನ FS sila ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ. ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 10.00 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಿ K 
25 © ಕು ಮ ನಭಟಕ [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದಬ್ಬೆ ಗ್ರಾಪಂ. ಮಾದಾಪುರ ಪರಿಶಿಫ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 10.00 
ಗೀಜನಿ-ಎಸ್‌ಸಿವಿ K - A 
$054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ Fa ಅಭಿ 
Bf ened ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಶಾವರ ಗ್ರಾಪಂ. ಮುಗುಳವಲಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಛ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ. 10.00 
ಸಜ ರವಿಶಂಕರ್‌ 
$054-04-337-0~01-422-Aರೇ US K iF ಗ ಕ 20.71 
SoSESCSATEE [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಪಂ. ಕಡೇಗರ್ಜೆ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 10.00 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇ 
es 44 pe pk ಸಸ [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಮಸಂಧಿ ಗ್ರಾಪಂ, ಕೂಡ್ಲೂರು (ಮೇಲಗಡೆ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 10.00 
ೋೀಜನೆ-ಎ ಸ ; 
5054-04-337-0-01-422-2 
29 rs pos ಫಟ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಪುಸಂಧಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಮಾಸುವಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 10.00 
ೋೀಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪ 
5054-04- -422-ವಿಶೇಷ ಘಃ ss OT 
30 ಹ pi ನ ಸುಷ್ಯಟ [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾರ್ನೆಪೇಟೆ ಗ್ರಾಪಂ. ಸುಳಗಳಲೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಪೃದ್ದಿ. ಕಾಮಗಿರಿ ಪ್ರಗಸಿಯಳ್ಲಿದೆ 
ನಿ-ಎಸ್‌ಸಿಷ ke ಭು 
5054-0433700 ಘಟ RE 
| 31 ನ ಘಟಕ [ಗ್ರಾಸ ಜಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ಪಾಲ್ಲೂಕು ಸನ್ಯಾಸಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಬಟ್ರುವಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ I ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3054-04-337-0-01-22- ನೇ ಘರ yc 
32 vee ಹ ಹೃಫ್‌ [ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸನ್ಯಾಸಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಸನ್ಕಾಸಿಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ತಂಗುಗಾದಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
5054-04-337-0-01-422-2೫ೆ 
33 | ಹಾಸನ ಮ ಆಸುಭಟಕ [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸನ್ಯಾಸಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಮಾವಿನಕೆರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಫೃದ್ದಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಜ; 
1 [ವಿವ] 
5054-04~337-0-01-422-ವಿಶೇಷ 
34 | ಹಾಸನ ll ಕ ಹ್ರಫಲ [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಂದಲೆ ಗ್ರಾಪಂ. ಗೊರೂರು ಪರಿಶಿಸ್ಟ ಚಾತಿ ಕಾಲೋಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 57.82 ಕಾಮಣಾರಿ ಪ್ಲಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ 
ನಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿ 
SOSA DS NOONAN FHS NR 
35 | ಹಾಸನ ಮ ತನ ಕಫ [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಹಂಕ ಗ್ರಾಪಂ. ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ Wy 
5054-0438004 A ye Ss 
36 | ಹಾಸನ Sait ಗ ಫೌ [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಸಾಣೇನಹಳ್ಳಿ ಇ1ಿರಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. , ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ F 
37 | ಹಾಸನ ರ pp ನುಘೇ [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಕ್ಕೋಡು ಗ್ರಾಪಂ, ಚೆಕ್ಕಬಿಕ್ಕೋಡು 'ಸರಿರಿಪ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಉಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
5054-04-337-0-01-422-oen pod ಭಾ A 
38 | ಪಾಸನ | K ಸ dhl (RF [ಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಪಂ. ಬಸವರಾಜಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಛೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎವಿ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ] 8.39 ಇಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹಾಸನ 


ಮಾದು ವಾ 208 
sul \9 8 ಯ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮ್ತು ಇಂಣಂಟ್‌ ಸಂಜ್ಳಿ ೦.|| ಸ ಗುತ್ತಿಗೆಾರರ ಹೆಸರು Bra 'ಪಂತಬನ್ನು ವಿರಾಗಿ 
ಅಸುದಾಕ ನಃ dl 
0940437001422 FUE CE y ಸೂಡಿ 
ಯೋಜನೆಎಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ಶಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಡಣಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (92906) 10.00 ಮಹದೇವ ಮೂರ್ತಿ 8.67 ಜಮಗಸರೆ ಮೂರ್‌: 
3 EE ಜಿ £ J 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಟಕೆ 
Ss [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಪಂ. ಡಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 10.00 ಎನಿ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಕಾಯರ ಪ್ರಸಶಿಯಲ್ಲಿದೆ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ನನಸು ಹಃ ಭ 2 ಗೆ ] 
ವಾ [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಸೂರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ನ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (92972)| 10.00 ಬಿ ಪ್ರಸನ್ನ 9.33 ಮತದ ಖನತ್‌ಸವತಿಲೆ 


$054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಹಾಸನ 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಹ ಘೆಟಿಕ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಟಕ 


(ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌04)(93212) ಆರಸೀಕೆರೆ ತ. ಜಾವಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗನಹ್ಳಿ ಪರಿಶಿಸ್ನ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


10.00 


[ಆರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಚಾವಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಮೂಸಳಿ ಪರಿಶಿಪ್ಪ ಜಂತಿ ಕಾಲೋನಿ ಲಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಜಾವಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಉಂಡಿಗನಾಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


i 


10.00 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


7.00 


L_. ಮ pe 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 10.00 
ಮ ಸಿ.ಎನ್‌ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಶಾರ್ಯದೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 
AON OA Fun K _ 4 
ನಾನಲ್ಲ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಜಾವಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಠಿರುಪಶಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 1000 
5054-04-337-0-01-422-2ರೇಷ ಘಟಕ [ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಜಾನೆಗಲ್‌ ಹೋಳಿ ಜಾವಗಲ್‌ ಪರಿಶಿಷ್ಛ ಟುತಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಚ್ಚೆಮ್ನನ ಮನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ ಮನೆ ಬೀದಿ ರಸ್ತೆ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ. 10.00 
US SA04-337-0-01-422-ವಶೇಷ ಘಟಕ Nf K Wes 
sa PRL ಘ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಜಾವಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡದಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ, 8.23 
0404S TOA ASH DUS ' ಸ e § | 
48 | ಹಾಸನ ಸ ಹ ನಟಕ [ರಸಕೆರೆ ಠಾ ಜಾವಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಬಂದೂರು ಬೋವಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(93190) | 1000 | ಮಾರ್‌ ಕೆಎಸ್‌ ಕಾಡುಗಾರಿ ಪ್ರಸಶಿಯಲ್ಲಿದ 
es ee 
AOSTA Di SN 
40] ನ | ಶೇಷ ಮಳಲ [ಕೆರೆ ಈ. ಜಾನಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ದೇಶಾಣಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಮಡಿಷ್ಟ ಡಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ(93210) 1000 | ಬಾಲಾಜಿ ಸಾಯ್ಕ್‌ ಖು. ಸೀತಲಾಗಿದ. 
mma ous [mi ಠಾ ಈವ ಹೋರ ಸನರಷ್ಸ್‌ ಪಂಶಿಷ್ನ ಬಾತಿ ಕಾನೋಧಿಯನ್ಲ ಕಾಂ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲಂ | His SRE 
50 | ಹಾಸನ Aas ATENd ನಿರ್ಮಾ (93462) 8.00 ಈ. ಮಂಜೇಗೌಡ 6.57 ಪಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| NSN -osA we [ವಸನ ಠಾ ವಾ ಪೊಟಲ ಪಪೊನ್ನನಪ್ಸ್‌ ಪಂನನ್ಯ ದಾತ ಾಮೊಧಿಯನ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ | ಥಷ 
51 ಹಾಸನ ಮೊೋಜತೆ-ವಸ್‌ಸಿವಿ ನಿರ್ಮಾಣ(92969) 1000 ಕೆ.ಗೀರಿಶ್‌ 8.40 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೋರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ. 
[MSNA us [oN FS ಹೋಬ ಸತ್ಯಮಾಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಬಾಬ್ರು ಸೌಂಕೊಪ್ಪವ ಪಂನಿಷ್ನ ಜಾತ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ | Fe TE 
Vy Ww 4 § ರ್ಗಾ? 
52 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿವಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(93181) 11.65 9.98 ಕಾನ 
AMATO MANE ಘಂ ಹಾಸನ ಠಾ ಕಲಾ ಹೋಬಳಿ ತೇಜೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಉರಿ ಉಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ | 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ(93303) 3 8.00 ಕ. ಶಿಡಶಂಕರ 5.80 ಕಾಮಗಂಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
MIA pus [ಸನ ಈ: ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ಚಿನ್ಗಗದ್ದುವಳ್ಳಿ (ಗರಿಮರಡಿ) ಪರರಿನ್ನ ಬಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ i ನನನ ನನ್‌ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಹಿ ಚರಂಡಿ ನಿರಾಣಂ(93379) 12.13 il 9.70 ತಸಳರ್ಗನಸರ ಲ 
( ಸ ಮೂವಿ (NE ನಿ EE 
5054-04-337-0-01-422-2ರೇಸ ಪಟಕ [ಹಾಸನ ಈಾ: ಸಾಲಗುಮೆ ಹೋಬಳಿ ಹೊಮಗೊಂಡನಹಲ್ಳಿ ಸಶಿಷ್ಟ ಜಾರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಸ್ಕೀಟ್‌ X spe 
ಯೋಜನೆ-.ಎಸ್‌ಸಿಪ ಚರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ(93470) 6.00 ಕೆಗಿರಣ್‌ Bd } ಕನನ ಪೂಣಗೊಿದೆ 
ed ES wk ee 
a 5054-04-337-0-01-47 [ರಸನ ತಾ: ಸಾಲಗಾಮ ಹೋಬಳಿ ಕ೧ಂಡಟ್ಛಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬಾತಿ ಮೇಲಿನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 5 ಟಿ, ಮುದು p ರಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
56 ಷಯ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿವಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(93400) 25.00 ೪: ಇಂಟ 20.13 ೫ ಹೂರ್ನಿನೊಂಡದ 
ES SS wl 8 ISR 
y 67 | ems 5054-04-337-0-0-422-)ಶೇಷ 4೬6 [ಹಾಸನ ತಾ: ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳ' ಮಲ್ಲಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಸೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ಎನ್‌ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ie SR 


IM 


76 


ಹಾಸನ 


5054-04-337-0-0-A22-Aರe Pd 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಃ ಬರಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಚನ್ನಿಗರಾಯನ ಕೊಪ್ಪಲು ಪ.ಜಾಫಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


'ಉಮಗಣರಿಯ ೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಬೆಂಟ್‌ ೧೦ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು p 
ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ನೀಡುವುದು 
ಅಸುಡಾಸ 
3054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ  [ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-01 ( )ಹಾಸನ ತಾ: ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಾಲದಹ್ಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಶಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಮರ ಹೂರ್ಯಗೊಡಿತ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 92976 6.00 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೀಷ ಘಟಕ  |ಹಾಸನ ತಾ: ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಶಾಂತಿಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ Sinead 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ $00 2481 | 
054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಇ 
303 ಸ Wy ತೆ i ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಜೋಡಿಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಚಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಕ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಲ, 800 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
054-04-337-0- -ವಿಶೇ: 
pli ಸ ಭಟ ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ Pdtv ಕಾಮಗಾರಿ ಯೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
(A - ನ ಈ ಔ 
62 | ಹಾಸನ 5054-04-337-0-01-422- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಟಣ ಹೋಬಳಿ ಬೂದನೊರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 72.00 ESS RG 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕೀಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಖೃದ್ದಿ ¥ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ನಾವ ಶ್ರೀ 
ಸನ ಅ . ಮ WS ನ ಜಾ pe ಸುತ 7 ಗೊಂಡಿದೆ 
63 | ಹಾಸನ ಹಬ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಟಣ ಹೋಬಳಿ ತಾವರೆಕೆರೆಕೊಪುಲು ಪರಿಶಿ್ಛ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕೀಸುವ ರಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃ ಬಿ.ಎನ್‌.ತಮ್ಮಣ್ಣಗೌಡ 26.31 ಸಾಮಾನಿ ಹೂಣ। 
[64 ಹಾಸನ | ನ544-37-0-01-422-ವಿಶೀಷ ಘಟಕ [ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಬೊಡ್ಡಮಗ್ಗೆ ಹೋಬಳಿ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಕೊಪಲು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಪೊನಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಡಿಕಹೊಸಹ್ಕಾ ವಶಿಷ್ಠ 105,00 | ಹೆಚ್‌.ಸಿ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಚಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ್ಕ 
65 i INIA ಘಟಕ ಆರಕಲಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ, ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು-ಜೋಡಿಗುಬ್ಬಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೆಂದೇಗೌಡ 46.25 Rd SSEdNE 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಪಿ [ಮಳ್ಳಿಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ದೇವಿಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗು; ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ i kl 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಜ ಘಟಕ F ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ 
66 | ಹಾಸನ Se Beso ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಪಂ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ನಂ: 93320) ಮಂಜುನಾಥ್‌ 
Ns 
F 4 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ y ವ 
67 | ಜಾಸನ BREST ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಪೆಪ್ತೂರು ಗ್ರಾಪಂ ತರ್ಮೆಕಾಡು ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ನಂ: 93237) 
| PY 9 py 6: py ಒ 
Fi 3054-04-337-0-01-422-೧ಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಪಳಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಹಿರಿಯೂರು (ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ನಗರ) ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗೋವಿಂದಸ್ತಾಮಿ 
68 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ (ಇನ: 93230) ಎಮ್‌. ಎನ್‌ 
5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟ 
69 | ಜಾನ ತಿ ನೇವ ಘಟಕ ತಮರ ತಾಃ ಡಲಸುಲಿಗೆ ಗ್ರಾಪಂ ಹಲಸುಲಿಗೆ ಷಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, (ಐ.ನಂ: 92493) ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕ ಬಿ.ಎನ್‌ 
5054-04-337-0-01-422-2ಿಶೇಷ ಘಟಕ ಬು ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ 
br ನಹಳಿ: ಜೊ ನಿ . (ನಂ: ಶಿಯಲ್ಲಿ 
70 | ಹಾಸನ ಘೋಜನೆವಸ್‌ಸ ತಲೂರು ತಾ॥ ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಸಾಣೇನಹಳ್ಳಿ' ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ನಂ: 93191) ಮರಜುನಾಥ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಃಶಿಯಲ್ಲಿದೆ 
5054-04337-0-0-422- a FUT ಗ್ಯ 
m1) sas | ಕಲಕ [ರಲೇಶಪುರ ತಾಃ ಯಸಳೂರು ಗ್ರಾಪಂ ರಾಗಿಯರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲೋಧಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ನಂ: 93234) ಜಿ.ಕೆ ಮಹೇಶ್‌ 12.98 | ಗಾರಿ ಅಸರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
'ಜನಿ-ಎ: [ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
72 | ಹಾಸನ § Bee ಭಾ; ಫಷ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಹಾನುಬಾಳು ಗ್ರಾಪಂ ವೆಂಕಟಿಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋಭಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇನ: 93224) 'ಉಮುಣರಿ) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಳ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ  [ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-! (ಇ,ನಂ: 93320) ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಬೆಳಗೋಡು ಗ್ರಾಪಂ ಹಳೇ ಕಟ್ಟೇಪುರ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
73 ಸ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ [ರಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
fe 5054-04-337-0-01-422-ವಿರೇಸ ಘಟಕ ಸಷ 
74 | ಹಾಸನ ನ pla pase ನಹ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ। ಬೆಳಗೋಡು ಗ್ರಾಪಂ ಈಶ್ವರಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂತ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ kd = ೪ a - 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಠೇಷ ಘಟಕ pe s 
75 | ಹಾಸನ ನಸಾಜನೆ ನನಗ [ಸಕಲೇಶಪುರ ಈಾ॥ ಬಿರಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಜನ್ನಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 


$054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ೫! 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಟ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
$054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ರಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-dಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ- 


$054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಸ ಪಟಿಕ 


i 


ಮಗಾಗಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟಿ ಸುಳ್ಳಿ ಬು[ಔಿ 


ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-2 (ಇನ: 93433) ಸಕಲೇಶಪುರ ಈಾ॥ ಬಾಳು ಗ್ರಾಸಂ ಬನಖಾಸೆ ಜಂತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಕುನಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಹೊನ್ನಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಸಕಲೇಶಯರ ಈಾ॥ ಕುನಿಗನೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಚನ್ನಯ್ಯನಕೊಪ್ಪಲು ಘ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಸಕಲೇಶಪುರ ಶಾ॥ ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಪಂ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ - ಮಠಸಾಗರ ಪ.ಚಂತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-3 (ಇ.ನಂ: 93367) ಆಲೂರು ತಾ॥ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಪಂ ಕಾಗನೂರು ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀನ್‌ ರಸ್ತ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


RS 


ಅಂದಾಜು 
ನೊತ್ತ 


ತಲೂರು ತಾ॥ ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಪಳಗರಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಳ್ಟೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ನಹೀಮ್‌ ಖಾನ್‌ 


208-19 ಸೇ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


be 


0 ಬೂದ: . ನ ಕ S ಹೇಮಂತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 31.23 y ಗ 
Re oA ಆಲೂರು ತಾ॥ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಪಂ ಬೂದನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ: ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗಟಂಡಿದೆ 
5054-04-337-0-01-427-ನಿಶೇಷ ಪಟಕ p 
84 | ಹಾಸನ (3 3 ] : 2-otea [ಆಲೂರು ತಾ॥ ಬೈರಾಸುರ ಗ್ರಾಪಂ ಬಿಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅಾಮಗಾನಿ ಹೂರ್ಣ!!ಗಂಡಿದೆ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ “ [ 5 5 
$054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ೬ ಧಾನ ——— 
85 | ಹಾಸನ 2 ಶೆ ಸೆಪಟಕ [ಲರು ಅಗ ಬೈರಾಮುರ ಗ್ರಾಪಂ ಸಮುದಾಲೆ ಪ.ಚಾತಿ ಕುಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ನಣಮಗಣಿ ಹೂರ್ಣಡಿದೆ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ) 6; ಸ್ತಿ 
S00 OAT WUS NE ನ ನಾ 
i pl ಮ "ಸ" ಹಾಸನ ತಾ॥ ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋ॥ ಆಂಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (93480) ಟಿ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ 8.44 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಮೂ - 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟ ಉಭಾ 
iad ra ಸ ಘಟಕ [ಸನ ತಾಃ ಕೆಟ್ಟಾಯ ಹೋ॥ ತ್ಯಾಗಟೂರು ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂತ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (93413) ವೆಂಕಟೇಶ್‌ 12.00 ಕಾಮಗಾ ಪ್ರಗನಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಗೀಜನಿ-ಎ ಕಿ -. n 
FOAM Hi NE: ಸ r § 
: taut ಸ ಫಟಕ ಹಾಸನ ಠಾ॥ ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋ॥ ಅರಳೀಕಟ್ಟೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರೆಸೆ ನಿರರ್ಕಾಣ. (93487) ನಾಥ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಬ ೩ - 3 
5054-04-337-0=-0) ವ ಹು ಹೆ ವಹೆ ಟೋನಿ n ನಿ ನಿ ಜ್‌ ಜೆ Fy 
Were -old ಶಾಸನ ತಾ॥ ಕಟ್ಟಾಂಯ ಹೋ॥ ದೋರನಹೊಸಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ಟೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹೆಚ್‌ ಜೆ ಕುಮಾರ್‌ 6.82 ಮಗಾ ಪೂರ್ಣಗೂಂರಿದೆ 
ಮ ಮ ವವಾಾನಿ್ಯವಮಮಿಯು ಎ wh 
5054-04-337-0-01-422-Dಿಶೀಷ ಘಟಕ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಕೇಜ"-5  ಆಣ್ಣಾಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಮೇಗಲಹಟ್ಟ ಬೋನಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಸಿಹಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
$054-00-337-0-0A LSE DN ದ ಸ ER: _ a ಮ 3 
Po ರಾಲಸುರ ತಾಂಚಾ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಆಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಸ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಿ.ಎಂ ರಿವೆಸ್ಟಾ 66.48 ವರೀ: ಪ್ರಗನಿಯಲ್ಲದೆ ಧಗೆ 
M ವ ಮ RE ಬಲ್ಲು ಪಾಡಶಿಸಿದ 
5054-04-337-0~01-422-ವಿಶೇಷ್‌ i 
೫ ್ಥ KF kisi ಕೆ.ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಹೆ.ಚಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಟ್‌ ಹಸ ರಸ್ತೆ. ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾ. 
ಖಿ - ಸ್ಸ 
K| ಮು ಸ ವ Es ಎ 
ಸಾಗಲಿ. ಜೂರ್ಣಗೆಂಡಿದ್ದು 
5054-04-337-0-01-422-Oಿಶೇಸ ಪಕ SS f ಸ ಪ 
93 | as | ವೇ ಪಟ [ಸುಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಉಲೋನಿಗೆ ಆಸ್ಫೋಟ ಸ.ಸ ರಸ್ಗೆ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಮ್‌ ಜಿ ಲೋಕೋಶ್‌| 4152 | ಖಕ ಉನುಣರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಾ | ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಟಿ v - E pd pS N 
eee ಸಾ K § § 
94 | ಹಾಸನ ೧4 ವಸ ನ ತಿಪಾಫ್‌ಸ್ಟದಿಂದೆ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಬ್‌ ಏ.ಸಿ ರಸ್ಸೆ, ಪರಿಮಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಪುತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ] 20.00 
MN ETE ವಷ್‌ ರಸ್ಯಲಂದ ಧೃನಗೂಂಡಗ ಜ್‌ ಸಗ ಈ ಪರಂಯನಿ ಸಸ ರ್ನ ಮನ್ತು ಬಸದಿ gg _ 
95 | ಹಾಸನ en id Ca 40.00 | ಜಎನಲ್‌.ಬಸವರಾ 74.95 


208-19 ಸೆಃ 
| 19 ನೇ 


೦ದಾಜು ಸಲಿನಲ್ಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ೆನರು ಮ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಚ 214 ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಲ್ಲ ಹಂತನನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ 
ಅನುದಾನ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಟರ  [ಬೈರಗೊಂಡನಡಳ್ಳಿಯಂದ ಬೂಚನಕೂಪ್ಪ ತಾಂಡಾದವರಗೆ ಅಷ್ರೋಟ್‌ ಸಿಖ ರಸ್ತ, ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿ ರ ಮತ್ತು ಬರಂದಿ Cai 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ * 30.00 
5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ  |ಬೇಲೂರು ತಾ. ಗೋಣಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಹುಲಿಕೆರೆ ಅಂಬೇಚ್ಯರ್‌ ನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ RE 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(೫ರಪಳಿ 0.70 ರ೦ದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) i 
ಮಿಮಿ 
RA 
T0022 ವಶೇಷ ಘಟಕ 1 ರು ತಾ. ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಪಲ. ಚೀಲನಾಯಕನಹಲ್ಳಿ ಪರಿರಿಷ್ಟ ಉಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಉಮಗಾರಿ ಯೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಹಿ ೪ ೪ ್‌: ಈ 
04-04-0042 Pus ಸಾ 


[ಬೇಲೂರು ತಾ. ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಪಂ ದೊಡ್ಡಬ್ಬಾಡಿಗೆರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲೇಕಾಗಿದೆ 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಖಿ 


46.57 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


ಮೊೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ [ಬೇಲೂರು ತಾ. ರಾಜನಶಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ಅಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 


ಇಂಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಬೇಲೂರು ತಾ. ಚಟಚಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಹೊಸೂರು" ಪರಿಿಷ್ಟ ಚಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಶಾಮಗಾರಿ ಬ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಣಗಿದೆ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


102 ABS [ಬೇಲೂರು ತಾ. ಘಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ. ನಂಜಾಪುರ" ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಶಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಬೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
103 ರ ಟಕ [ಜೀಲೂರು ( ಕಳ್ಳೇಂಿ ಗ್ರಾಪಂ ತಲಗೋಡು ಪರಿನಿಷ್ಟ ಜಾಹಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
104 ನ ದಿತೇಷ ಘಟಕ | ಲ್ರೂರು ತಾ. ನಾರ್ವೆ ಗ್ರಾಪಂ ಸುಳಗಳಲೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ರೋಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
105 SSS ಟಕ [ಟೀಲೂರು ತಾ. ತೊಳಲು' ಗ್ರಾಪಂ ಕಂದಾವರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಚಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
sal ieee ಟಕ. | ಜ್ರೀಲೂರು ಕಾ. ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಪಂ ಬೇಣ್ಲೂರು' ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 
aa ಮದಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಪಂ. ಪುಲ್ಲರಹೊಸಳ್ಳಿ' ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ FN ರಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


ದೆಣಜಸೆಎವಸ್‌ಸಿಖ [ಬೇಲೂರು ತಾ. ಯಲಹಂಕ ಗ್ರಾಪಂ ಪೊನ್ನಥಪುರ ಭೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (96011) 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ 


ಯೋಜನೆ-ಫಿಸ್‌ಸಿಸಿ ಬೇಲೂರು ಠಾ. ಅಕ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಪಂ. ಗಚೇಂದ್ರಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (96013) 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ 


ಬೇಲೂರು ತಾ. ಚಿಕ್ಕೇದೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಎಸ್‌, ಬೊಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಚ್ಚ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. (ಸರಪಳಿ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


0.50 ರಿಂದ 1.10 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) (96017) 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ 


clad Sas [ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕುಂದೂರು ಸರಿಶಿಷ್ಕ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಯ ಪ್ರಗಕಿಯಲ್ಲಿದೆ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


4 ಕಾರ್ಮಣರಿ ಯೂರ್ಣಿಗೊಂಡಿದೆ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಹಿ 


'ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಚಿತ್ತನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಬಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


5054-04-337-0-01-422-dಿಶೇಷ ಘಟಕ 


ce [ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಳಿ ನೆಟ್ಟೆಕೆರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


cn ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ 


ವರುಣ್‌ ಡಿ.ಹೆಚ್‌ 


Se : 
208-19 ಸೇ 
ಸಾಲಿಲಲ್ಲಿ iy ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಉಮಗಾರಿಯ ಪೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂದ್‌ ಸು್ಸಿ 2S ಗುತ್ತಿ"ದಾರರ ಹೆಸರು Cas ಹಂಹವಗ್ಳು ಖಿವರಖಾಗಿ 
ಸುಮಾ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಸಿ ಸಾವಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
$054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ K | 
pee ಭಸ ಕಾಲೋನಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
5054-04-337-0-01-422-Dರed SUS § ನ 
AUS ದಂಡಿಗನೆಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬಳದರೆ (ಬೆಬ್ರದಹುರ) ಪರಿರಿಷ್ಕ ಚಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ. 
5054-04-337-0-01-422-De Put ನಾ | RR > ] 
pegs ದಂಡಿಗಸಹಳ್ಳಿ ಹೋಬ ಉದಯಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಚಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 6.00 ಪರೂಳಾ ಸ್ಥಾಮಿ ಕಾಮಗಸರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
05404002 Fu ಹನ್‌ | ದ್‌ ಷಾ p Ww | 
ol ಸ ಫಟ [ಕಲೇರಷುರ ಶಾ ಮಳೆಲಿ ಗ್ರಾಪಂ ಮಳಲಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಲ್‌ ಎಟಸ್‌ ಕೆಲಸ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ $ _ ಫಗತಿಯಳ್ಲಿದೆ 
004-337-0042 Puಕ ನ WE ನಷ ಭಾಸನ KN 
ಹಮಕಿಎಸ್‌ಸಿ ಸಫ ಸಕಲೇಶಪುರ ಈಾ॥ ಬಾಗೆ ಗ್ರಾಪಂ ರಾಮನಗರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮೆಗಾಿ ಹೂರ್ಣಗೆ೧ಂಡಿದೆ 
ೀಜನೆ-2 ” 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ವ | 
121) ಪಾಸಣ ರ Pps sk ಸಕಲೇಶನುರ ತಾ॥ ಮುಳಲಿ ಗ್ರಾಪಂ ಹಾಲೇಬೇಲೂರು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರಮಗಾರಿ ಖೂರ್ಣಗೆೊಂಡಿದೆ 
ನೆ-ಎ; 
5054-0833700 PLS — Wl 
ನೀ ಸಕ ಹಥ [ಅಲೂರು ತಾ॥ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಪಂ ಕಾಡ್ಲೂರು ೩ ಕಾಡ್ಲೂರು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುಮಗಾಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ೀಜನೆ-ಎಸ್‌ 
5054-04-237-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 4 py ಬ N 
123| ಹಾಸನ ಹಸ ಸಕಲೇಶಘುರ ತಾ॥ ಹೆತ್ತೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಮರ್ಕಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗಂಡಿದೆ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ s ಧದ = ಮುತೀಟ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
y ಮ ಬಮಮಿಭಿವಲಮು _ be 505 ಖೆ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಸ ಘಟಕ ಹ 
pr Spi ಸಹ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಖೆತ್ತೂರು ಗ್ರಾಸಂ ಕಿರ್ಕಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ರಾಶಂಭಿಸಜೇಕಿದೆ 
5054-0433700 ಘರ ಸನ ಸಣ್ಗನ್ದಳಸ ನಾನ 
* ESN ೫ ಅಲೂರು ತಾ॥ ಖಾಳ್ಕ ಗ್ರಾಪಂ ಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 6.00 
೧ೀಜನೆ-ಎ; ಎ ಕ ಸ N 
054-047-002 Ed ಪ Es 
y ಕ ಆಲೂರು ತಾ। ಸಾಳ್ಕ ಗ್ರಾಪಲ ಬೂದನಹೆಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 6.00 
S000 Ades wus ಹಾ ಘಾ Is K Wiis | 
Seeds ಆಲೂರು ತಾ॥ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಪಂ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ 6.00 ಎಸ್‌.ಎಸ್‌ ರಮೇರ್‌ 2720 ಕಾಮಗಾರಿ ನೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಣ ಟಕ (a § _ 
A eR ಆಲೂರು ತಾ॥ ಮಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಫಂ ಸವಿಲಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಥ ನಿರ್ಯಾಣ IR 8.00 
AOA AE Pe ಧು ——— RE 
PR ಮ ಈ ಆಲೂರು ಠಾ॥ ಗಂಜಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಪಂ ಅಸ್ಪಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 6.00 
ನೆ- ks 
- — Be) — 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಸ ಘಟಕ - 26.9) 
Mesos Y ಅಲೂರು ಈಾ॥ ಡಿ. ಕಣಗಲ್‌ ಗ್ರಾಪಂ ಹೊಸಪುರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರಾ 8.00 ುಮಗಾಟಿ ಪೂರ್ಣಗೆಗ0ಡಿದೆ 
SOSA STOO A FUG WN K ನ್‌ 
ಮ ೫ ತಾ ಮುಡಟಲು ಗ್ರಾಪಂ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ 8.00 
೧ೀಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಖಿ ್ಷ fre dl ಸಮೃದ್ಧಿ ಸ್ಸಲ್ದಿಕ್ಸನ್ಸ್‌ UI 
$054-01-37-0-01-422-die hE (ಹೆಚ್‌ ಕೆ.ರಾಜಣ್ಣ ) 
RR s W. lk ಗ್ರಾಪಂ ನೀಲನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ 8.00 ಇ ಕಾಮನಿರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
0-01-423 ನಾನಾನಾ ವಧ Wi Mi | 
ESR ಹುಸನಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ಸೀಟ್‌ ರಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ 8.00 
0-2 § ಸನ ಭನ್‌ ರ § Nias 
ಳಲಿ ಗ್ರಾಪಂ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (36008) 10.00 [ನನ್‌ ಟಿಶ್ಲೀನಿಖಾಸ್‌ 9.33 ಇದುಗಾದಿ ಹೂರ್ಟಗೂಂಡಿದೆ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ್ಟ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


$054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಘಟಕ 


ಕಾಮುಣರಿಯ'ಚಿಳರ ಮಬ್ದ'ಾಡಲಟ್‌ ನಟಿ ಲಗಿಗ್ಸಿ 


ಸಕಲೇರಪುರ ತಾ॥ ಉಚ್ಚಂಗಿ ಗ್ರಾಪಂ ಬಾಚಿಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (96043) 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಬರಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಕೆಲಗಳೆಲೆ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(95886) 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಯೊಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


ಆಲೂರು ತಾ। ಕದಾಿ ಗ್ರಾಪಂ ಕರಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಸ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(96009) 


ಆಲೂರು ತಾ॥ ತಾಳೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಸಿ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(96010) 


SE Re ಆಲೂರು ತಾ॥ ಮಡಖಬಲು ಗ್ರಾಪಂ ಮಡಬಲು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(96122) 
ೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
ಹಾಸನ RSE ಟಕ [ಲೇಶಪುರ ತಾಃ ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಪಂ ಕೆಲಪಿನಾಲು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ(96006) 8.00 
'ಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷೆ 
Kiara ನ ಫಟ [ಲೇಶಪುರ ತಾ ಯೂಂಗಡಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಪಂ ಹೊಂಗಡಳ್ಳ ಕಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(96003) 9.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಬ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
ಜನೆ... 
| 
5054-04-337-0-01-422-Dಿಶೇ 
142 | ಹಾಸನ 30549 ರ ಸ ಶೆ ಹೃಫಟಕ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಬೆಳಗೋಡು ಹೋ॥ ಹೊಸಕಟ್ಟೆಪುರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(95882) 8.55 ಕಾಮಗರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಫೆ- 
0: -337- 2-ವಿಶೇಷ ಘಟ ್ಸಾ 
143| ಹಾಸನ ಸ ಹ ಹಕ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-4 (98111) ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕುರುಪಂಕ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಉಮಗಳರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸೂ ಪ ು 
054-04-337-0-01-422-Dಿಶೇಷ ಇ R 
144] 6 | ದರದ ಘಟಕ [ಗ್ಯೀದಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ಿದ್ದರಡಟ್ಟಿ (ಮಾವಿನಹಳ್ಳ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 53.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ಲಿದ 
5054-04-337-0-01-422-Dಿಶೇ 
145| xs | I-04 ರೇ ಘಟಕ [ಗ್ಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಸಿಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ 53.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸಸಿಪಿ I id i ಸ್‌.ಆರ್‌ ರವಿ 270.69 
ಲ ———————— ಏಸ್‌.ಆ! ಖು) .6° 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ; ಕ ಬ 
146 | ಹಾಸನ pep [eras ಹೋಬಳಿ ಕೆ.ಸಿದ್ಧರಹಟ್ಟಿಗೆ (ಕಲ್ಲೇಸೋಮನಹಳ್ಳಿ) ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 55,00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗಸಿಯಲ್ಲಿದೆ 
5054-04-37-0-01-422- 0ನ ೨ಬ [ನಾಗರು ಹೋಬಳಿ ಓಬಳಾಖುರ ಅಗಸರಕಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಸಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
147 | ಶಾಸನ ” ಮ ಸ ಫೆ [ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ಕೆ.ಹೊಸೂರು ಕಾಲೋನಿಗೆ | 88.00 ಸಾಮಗಾರಿ ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸಜಸೆ-ಎ V Ke) y 
[ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೆಂಬಾಳು ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ಹೊಂಗೇಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಮಸಕನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ವಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡೇರಿಕಾವಲು ಕಾಲೋನಿಗೆ 
448] ‘amis SSSI AENIEOEE ಘಟಕ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಕಾಪಲುಹೊಸೂರು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. kote 80.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಹೋಬಳಿ ಆಯರಹೆಳ್ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಸಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಭವೃದ್ಧಿ 
5054-04-337-0-01-422-oಕೀeat ಘಟs ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ವಡ್ಗರಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಡಾವಣೆಗೆ (ಬೂವನಹಳ್ಳಿ) ಹೋಗುಪ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಕೆರೆ | 
149| ಹಾಸನ ಬೆನಟಸೆ.ವನಸಯಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬೂವನಹಳ್ಳ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ | 85,00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
ಃಜನೆ-ಎ: ಳು ್ಕ 
ಹೋಬಳಿ ಅವ್ಟೇರಹಃ) ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಗ್ಧಿ 
ಬಿ.ಎಸ್‌ ರವ 226.07 
ಇಣಸನ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಹೆಗ್ಗಡಗೆರೆ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ್ಟ, ಶ್ರನಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಕೋಡಿಬೆಳಗೊಳ ಉಮುಗಾರಿ ಪಗತಿಯಲ್ಲಿಟಿ 
150 § ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ, ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಬಾಳಗಂಚಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 58.00 § 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಣ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸಸಿಪಿ 


01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಎಸ್‌ಸಿಓಿ 


5054-04-337- 
ಯೊಃ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಟಿ 


2018-19 ಸೇ 
ಕುಮಃಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಕ ಅಂದಾಜು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಇಂಮಗಂರಿಯ ಆಸರು ಮತ್ತು ಇಂದೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ pl) ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೇಾರರ ಹೆಸರು } ಖನನ 
ಅನುದಾನ ia 
ಹಿಲೀಸಾಪಿ ಹೋಬಳಿ 'ಮೆಳಸ್ಳಾ ಕಾಲೋನಿಗೆ. ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಜಿಡರಿಕೆರೆ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ | 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಅಡ್ಸುನಹಳ್ಳಿ ಬಾರೆ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ, ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಸುಗಹೆಳ್ಗಿ | 60.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[ರಸೆಯಿಂದ ಪಿ.ದಾಸಾಖುರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷೈ ್ರ 
ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಖತ್ತಿರ ಕಾಲೋದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 56.00 ಕಉಾಮಗಣರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಫ Fs 1200 <೫ Aa ತ್ವ ಕಮಗಾರಿ 
[ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಜೆ.ಹೊಸಸಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ (ಸಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (98227) 70.00 ಸಿ.ಎಮ್‌ ಶಿಪಸ್ತಾಮಿ 4876 ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ದಾಟ ಕೆಲಸ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
§ 900 ಪಂ/ ರಸ್ತ ಹಮಾರಿ 
ತಾ॥ ಯರೆಃಹಳ್ಳಿ ಧೋವ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ' ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಃರಿ, (98307) 90.00 ಉಮೇಶ್‌ 4190 p ವೆ ಬಾಕಿ 


ಕಲನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


5054-04--337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇನ ಘಟ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-427- 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


[ಆರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಮಂಗಳಾಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಣತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (98228) 


ಎಲ್‌.ಎಸ್‌ ಜ್ಞಾನೇರ್‌ 


1300 ನಃ ರಸ 6೮ಸ 


ತಾ॥ ಸೂಳೀಕೆರೆ ತೂಬಿನಕೆರೆಹಟ್ಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪೋಚ್‌ ರಸ್ಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (98280) 


ಜೆಮ್‌ ಬಸವರಾಜು 


ತಾ॥ ಭೈರಗೂಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಫ್ರೋಜ್‌ ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ನಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (98230) 


ಐಲ್‌.ಎಸ್‌ ಜ್ಞಾನೇಶ್‌ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು «: 
ಉಮಗುರಿ ಪಗ: 


300 2: OA 


ಹಾಸನ nN [ಅರಸೀಕೆರೆ ಅ॥ ಕೆಂಚೇನಖಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಹಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಆಪ್ಟೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 30.00 ಸೂರಾಸಂತನುತಿದ 

S054-04837-0-01-422-ವರೇನ ಘಟಕ ತಾ, ಹಗರೆ ಗ್ರಾಪಂ ಪಕೇಜೀಡು ಹಗರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಕೆಯಿದ ರಾಂತಲ ನಗರದ ಅಕ್ಷ ಮನೆಯವರಗೆ ಸ Ke 7] 

ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 11.00 
ಧಿಮಿ: EE 

5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಸ ಘಟಕ = § Kr ನ pe ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 
ce ಬೇಲೂರು ತಾ, ದೊಚ್ಣನೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ದೊಡ್ಡಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಟಾಫಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 12.00 | ಭಾನುಪಕಾಶ್‌ ಬಿ.ಎಲ್‌ endl 

SA ONS OMIT SN ಲ | Ka 
SMALE ಬೇಲೂರು ತಾ, ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಪಂ. ಹುಣಸೆಕೆರೆಕೊಪಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಚಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ಪೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ) 

5054-04-337-0-01-422-ವಿಕೇಷ ಘಟಕ 4 3p ವು ಇ ು 4 My 

Reo ಬೇಲೂರು ಠಾ. ರಾಜಸಶಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ಅಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ನ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಶಸ್ತೆ ಅಭಿಪೈದ್ಧ. (ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ) ಉರ್ಮಿ 1ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 

ಸ NE ಭೆ K ರ ಡಿ.ರಾಮಚಂದ್ರನ್‌ 

5054-04-387-0-01-422-ವಿಶೇಸ ಘಟಕ K ಹ Ke 
ಸ ವವಸ್‌ಸಿಿ ಬೇಲೂರು ತಾ. ಸವಾಸಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಭೂತನಗುಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಸಿತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಳಿಸೃದ್ಧಿ. 

5054-04-337-0-01-422-Ofೇm FLಕ FE ಸಪ ಚಿ 1 
ಜನೆಯನ್‌ಸವ ಬೇಲೂರು ತಾ. ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಕ್ಯಾಶಸಕೆರೆ ಪಂಶಿಪ್ಪ ಜಂತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 

3054-04-337-0-01-422-odea mud |, ನಾ ಸಾಸ್‌ R ನಾ್ನಾನಸನಾಲ್ಯಾಭಿ 
sere oA ಬೇಲೂರು ತಾ. ಸಪಾಸಿಯಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಪಡ್ಡರಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 

5054-04-337-0-01-822-ನಿಶೇಪ ಘಟಕ Ra ನಾ A ಎ § 
Red ಬೇಲೂರು ತಾ, ಅಂಬಲೆ ಗ್ರಾಪಂ. ರಂಗಪ್ಪನಕೆೊಪ್ಪಲು ಪರಿಶಿಪ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಕನೆಕ್ಷನ್‌ 

0430 MAT ಫ್‌ Sar ಬಿ.ಕೆ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ 

TIA [ಬೇಲೂರು ತಾ. ಯಲಹಂಕ ಗ್ರಾಪಂ ಪೂನ್ಸಾಭಪುರ ಭೋವಿ ಕಾಲೋಭಿ: ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಟ್ಟ (ಉಳಿಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಜಿಕ ಪ್ರಭಾ 

ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಇ >] po) 
ಕ ಭಾ 4 ಬಬ R 
54-04-337 2-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಶೇ ಘಟಕ 1 ಲ್ಯೂರು ತಾ. ರಾಜನಶಿಿಯೂರು ಗ್ಗಾನಂ ಕಲ್ಲುಶೆಟ್ಟಪಳಿ ಪರಿಷ ಕಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷದ್ದಿ 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


208-19 ಸೇ 


ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ 
ವಿವರವಾಗಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಣೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಖಿ $ ಗುತ್ನಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು s ಸತ್‌ ಅರ್ಯ 
ಅನುದಾಸ' 
5054-04-137-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಸನ | 
PR en ಬೇಲೂರು ತಾ. ಹಳೇನೀಡು ಗ್ರಾಪಂ.ಬೆಣ್ಣೆಗುಡ್ಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ) 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 3 § 
eens ಬೇಲೂರು ತಾ. ಅಕ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಪಂ ಮತ್ತಾವರ (ಕಬ್ಬಿನಮನೆ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 
— | EE 
5054-08-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
lec ಬೇಲೂರು ತಾ, ಅನುಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಪಂ. ಕಿತ್ತಾವರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಕೀಷ ಘಟಕ § ಷ Ki 
oreo [ಬೇಲೂರು ತಾ. ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಪಂ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ದೊಡ್ಡಮನೆ ಕಸಕನ್‌ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ನನನ ಮಾನಮಾಮನವಾೂಿಪಿಬಿಮಿಿವವೂ (ಬೆ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ [1 ಅನುಮೋದಸೆಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್‌.ಒ.ಎ 
-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟ - ನಃ k 
ಕ ನವೀನ ಲಕ [ಬೇಲೂರು ತಾ. ಕಳ್ಳೇರಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಸಾಣೇನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕುಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕ ನೀಡಬೇಣಂಗಿರುತ್ತದೆ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ SS i] ೫ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ನ 
i ik ಬೇಲೂರು ತಾ. ಕಳ್ಳೇರಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಎಸ್‌.ಎ ನಿಡಗೋಡು ಪರಿಶಿಸ್ನ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ವ i es A 
MN ಯಮಸಂಧಿ ಗ್ರಾಪಂ ಯಮಸಂಧಿ-ಐರವಳ್ಳಿ-ಹುಣಸೇಕೆರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
5054-04-337-0-01-422- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಜಾನಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಹಂದ್ರಾಳು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಠದಹೊಸಳ್ಳಿ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿಹಟ್ಟಿ ಕುಮಾರಟಾರ್‌ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ [ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭೋವಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
| 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಜಾವಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ನೇರ್ಲಿಗೆ ಪಂಜಾಯಿಪಿ ಪರಿಮಿತಿಯ ಎಸ್‌.ಡಿಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


(ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ) ಬೇವರಪ್ಪನವಪರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 7.50 


5054-04-337-0-01-422- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


[ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಜಾವಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಅರಕೆರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಕೆರೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 6.00 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಕೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಜಾವಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಕೋಳಗುಂದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸಕೋಟೆಯಿಂದ ತಿಮ್ಲಾಪುರ 
ಭೋವಿಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 

[ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಜಾಪಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಕೋಳಗುಂದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪರಿಲುತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾವುತನಹಳ್ಳಿ ಹೆರಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
(ಮಂಜುನಾಭರವರ ನುನೆಯಿಂದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


8.00 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


ಸೂಃಡನೆವಸ; ಸಿ.ಎಮ್‌ ಶಿವಸ್ಥಾಮಿ ಕಾರ್ಯದೇಶೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಜಾಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಉಂಡಿಗನಾಳು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎ.ತಾಂಡ್ಕದಿಂದ ಬಿ.ತಾಂಡ್ಕದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಜಾಪಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಬಂದೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರಿ ಕಾವಲು ವೆಂಕಟಛೋವಿ ಮನೆಯಿಂದ 
182 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಹಿ 


[ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಭೋವಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಜಾವಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಕರಗುಂದ ಪಂಚಾಯತಿ ಪೆರಿಸಂತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ 

[ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಜಾವಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಜಾವಗಲ್‌ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಲುಮಿಡ ಪ್ರಕಾಶರವರ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ, ಜಾವಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಹಂದ್ರಾಳು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಳಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರಮ್ಮ ದೇಪಸ್ಥ್‌ನದಿಂದ ಕೆಂಚಪ್ಪ 
[ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (98399) 


ಅರಸೀಕರೆ ಠಾ. ಜಾವಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ನೇರ್ಫಿಗೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಪರಿಖತಿಯಲ್ಲಿ ವಶ್ಗನಾಥನಾಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರನಾಯ್ಯನ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (98404) 6.00 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ, ಜಾಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಬಂದೂರು ಪಂಚಾಯುತಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಜಯರಾಮ ನಾಯ್ಕನ 800 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಹಾಸನ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಹಾಸನ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್‌.೬.ಎ 
ಯೊೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


ಧನಂಜಯ ಡಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್‌.ಒ.ಐ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


ಎನ್‌.ಸಿ, ಸಿದ್ದಪಲ್ಲಪ್ಪ 


| 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಎಸ್‌.ಆರ್‌ ಶ್ರೀಧರ 
ಮೂರ್ತಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್‌.ಒ.ಎ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


167] ಸಳ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (98401) 


208-19 
ಅಂದಾಜು ಸಾಬಿ ಫ್ಟಃ 
ವಿಭಾಗ ಅಮಗಂರಿಯ ಜೆಸರು ಮುತ್ತು ಇಂಗೆಂಓಳ ಸರಟ್ಳೆ \ ಗುತ್ದಿಗೆಡಾಗರ ಹೆಸರು ಳ್ಳಿ ಹಂಸಭನ್ನು ಬಿವರಬಂಗಿ 
pp ಮೊತ್ತ 3" ಬಿಯಗಡೆಯಾದ Fa 
ಅಸುಮಾನ' 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಟಕ [ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಜಾವಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಕರಗುಂದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗುಂದ ಷರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ನರಟಯ ಡಿ | geo ಎಲಲವ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ [ಹೈಸ್ಫೂಲ್‌ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ೨ಸ್ಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (98405) 8.00 4 ನೀಡಲಾಗಿದೆ 
| Tides gus [ರ ಠಾ ಬಾಡಗಲ ಹೋಬಳಿ ಭಾವಗಲ ಪಂಚಾಯತಿ ಪಂಮತಷುಲಿ'ಹಾರನಡ ರಕ್ಷಯ ರಾಸಸ್ಟರ ಮನಮಂದ ನ ಗುತ್ತಿಗಾರು ಎಲವ 
189| ಹಾಸ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿವಿ ಪೆದ್ಧಭೋವ ಪುನೆಯವರೆಗೆ ಸಸ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (98406) 8.50 i ನೀಡಲಾಗಿದೆ 
a 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಟಕ [ಹಾಸನ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹಾಸನ ಬೇಲೂರು ರಾ.ಹೆ ಯಂದ ಕೋರಹಳ್ಳಿ ಪರರಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ § ಟಿಂಡರ್‌ ಸೆಜೆದಿದ್ದು ಶಾಂತ್ರಿಕ ಬುಡ್‌ 
190| ಹಾಸನ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕ.ಮೀ,0.00 ಅ೦ದ 1.50 ರವಕೆಗೆ) (98119) 100.00 0.00 ಪತಿಲನಿಯಲ್ಲಿದ 
| MMA ರ [ಹಾಸನ ಠಾ ಸದಾ ಹೋಬಳಿ ಎನ್‌ ಎಂಸೃಷ್ಟ ನಗರದ ಪಂಶಿಷ್ನ ನಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಇನತ್ತು ಪತ 
AGA ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 10.00 
pe 5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ  |ಯಾಸನ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹೆಜ್‌.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ನಗರದ ಪನನಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
192| ಹಾಸ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 1000 ನಂಡದ್‌ ಜರೆದಿಯ್ದು 
| SOSA ಹಾಸನ ಈ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಟ್ಟೀಕಿರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ಪರೀಶಿಲನೆಯುಲ್ಲದೆ 
193 ಶಾಸನ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 1000 
§ ಹಸನ 5054-04-337-0-01- [ಹಾಸನೆ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಬ್ಬಿನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಠಿ ಕಲೋನಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 36 | 
194 ” ಯೋ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಲ. 8.00 
AIO 0A ಪತ [ವಾಸನ ಠಾ: ಹಾಸನ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯ ರ ಅಂಡೇಡ್ಕರ್‌ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ | [ಸಂದಲ್‌ ತರಿದಿದ್ದು 
ಯೋ: ಕಾಮಗಾರಿ. (98211) 55.00 [ನರೀಶಿಲನೆಯ್ಲಿದ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಹಾಸನ ತಾ: ಹಾಸನ ನಗರದ ಬಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ30 ರ ವಿಶ್ವನಾಭನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ' ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿ; ಟಿಂಚರ್‌ ತಟಿದಿದ್ದು 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಮಗಾರಿ, (98210) ರಲೀಶಿಬಸೆಯಲ್ಲಿದೆ 
5054-04-337-0-01-422-oNez ಹಾಸನ ತಾ ಮದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮಾಯಾಸಮುದ್ರ ಪರಿರಿಷ್ಪ ಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ಚಸಂಡಿ 
ಯೊಃಜಸೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನಿರ್ಮಾ 
ನವವವವವುವವಾವನಿವನೂ pl p: 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟ [ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಜೋದಿಕೃಷ್ಣುಪುರ ಪರಿಶಿಸ್ಣ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ಟೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿವಿ | 20.00 
ಮ A i 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಪಟಕ R y R A ನ್‌ ್ಥ = s 
ರನ ಸಾ : ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮೆಳಗೋಡು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಫಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌, ರೆಸ್ತೆ ಪುತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ | 15,00 | ಕೊಲ್‌ ಕರೆದಿದ್ದು ಪರೀನಿಖನೆಯಲ್ಲಿದೆ 
[್‌ $054-04-337-0-01-472 ಕ 
Suna ಹ ಳಃ ಮದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರಾಣ|] 6.00 | 
5054-04-337-0-01-422-ಎರೇಸ ಘಟಕ ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಪಚ್‌ ಮೈಲನಹ್ಳ್‌ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚತಂದಿ | 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಯು 6.00 
0A OMA GUS ee ಸಾ ಧವನ ಮ N ವ OT 
Pe ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋ॥ ಬಾಜಿಹಳ್ಳ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 10.00 
5054-0433700 
ASABE ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋ॥ ಗೊಳ್ಳನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ, ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕುಂಕ್ರಿ'ಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, Kl 8.00 
ಸ ನಾನ್‌ j ಜಂಣಂ? ಸರಿದಿದ್ದ 
ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋ॥ ಮಲ್ಲಸ್ಥನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ, ಕಾಲೋನಿ ರಸಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 8.00 ಘನಿ pd 
ಕಟ್ಪಾಯ ಹೋ ತ್ಯಾಗಟೂರು ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 8.00 
'-01-422-ವಿಶೇಷ ಹಟ: p - ನ್‌ 
; 4 ಬ ಹಳ ಕಟ್ಟಾಂ ಹೋ॥ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 8.00 
fe ್ಞ W ತಮ ಮಮಾ N il ನಮಿ 


2018-19 ಕೇ 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


“ಲ ಸಖಲಿರಲ್ಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಡೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಟ 2 ಗುತ್ತಿಗೆಬಾರರ ಹೆಸರು | ಡಿಯದ 
ಅನುದಾನ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಕೇಷ ಘಟಕ 


ಹಾಸನ ಶಾ॥ ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋ॥ ಚೆಕ್ಕಭಾಗನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಟಿ ವಿರ್ಮಾಣ.(98124) 


ಹೇಮಂತ್‌ ಹೆಚ್‌ .ಎಸ್‌ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಶಮಂತ್‌ ಪ್ರಸಾದ್‌ 
ಹೆಚ್‌,ಎಸ್‌ 


[ಹಾಸನ ತಾ॥ ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋ॥ ಜಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (98131) 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಹಾಸನ ತಾ: ಸಾಲಗ್ಗಮೆ ಹೋಬಳಿ ಯಲಗುಂದ ಸಂಿಪ್ಪ ಜಾತಿ ಕಾಸೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


[ಹಾಸನ ತಾ: ಸಾಲಗ್ಬಿಮೆ ಹೋಬಳಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಹರಿಶಿಪ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಠಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ, 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


[ಹಾಸನ ತಾ: ಸಾಲಗ್ಸಿಮ ಹೋಬಳಿ ಉಗನೆಕೊಪ್ತಲು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕುಲೊಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಟಂಣರ ಕರೆದಿದ್ದು ಆರೀಶಿಲಸೆಯಲ್ಲಿದೆ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


[ಹಾಸನ ತಾ: ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಚಿಗಳ್ಳಿ (ಜನಠಾ ಕಾಲೋನಿ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಮೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ ಮತ್ತ ಕಾಂಕ್ರೀಡ್‌ 


ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌ 


$054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


[ಹಾಸನ ತಾ: ಶಾಂತಿಗ್ರುವು ಹೋಬಳಿ ಕಿ.ಅಲದಹಳ್ಳ ಪರಿಪಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ಪರಶುರಾಮ್‌ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


5054--04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಂಗೆ ಎಲ್‌.ಒ.ಏ 
ಬೀಡಲಾಗಿದೆ 


ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕೋರವಪಂಗಲಕಾವಲು ಪಪಿಪ್ಪ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


—— 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


|ಟಂಂಕರ್‌ ಕಲೆ: 'ಪಲೀಶಿಲಸೆಯಲ್ಲಿದೆ 
ದ್ದು 


ಹಾಸನ ತಾ: ದುಡ್ಡ ಹೋಬಳಿ ಕೋರವಂಗಲಗೇಟ್‌ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಮೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಪಂದಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್‌.೬.ಎ 
ಸೀಡಬಾಗಿದೆ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್‌.ಒ.ಐ ] 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಸಿ 


[ಹಾಸನ ಈ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
[ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕಿತ್ತನಕೆರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಶೋಕ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
ಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರ! ಸ್ರ ಇ್ಕಾ ಕಾಲ 6.00 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ, ಕಲ್ಲುಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ-ಶ್ರಪಣೂರು-ಮಂದಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ (ಕಿ.ಮೀ 0.10 ರಿಂದ 0.80 ವರೆಗೆ) ಗಾಂಧಿನಗರ 


ಚ್‌.ಸಿ ಉಮೇಶ್‌ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ, (97677) ಹೆಚ್‌.ಸಿ ಉಮೇ 194.79 


3054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


[ಹೊಳಿನರಸೀಪುರ ತಾ.. ಕಲ್ಲುಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ-ಶ್ರವಣೂರು-ಮಂದಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ (8.ಮೀ 1.40 ರಂದ 2.40 ವರೆಗೆ) ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳ ಪಂಶಿಷ್ಟ 


ಹೆಚ್‌.ಸಿ ಉಮೇಶ್‌ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. (97721) 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


[ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಾಪೋನಿಯನ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಬ್ಸಿ ಕೆಲಸ, 
(97672) 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಅರಕಲಗೂಡು ಈ. ಮಡಿಕೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ! :ರಗೂರು ದೊಡ್ಡಬೆಮ್ಮತ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.550 ಬಂದ 


4.200 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (98764) 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಟಣ ಹೋಬಳಿ ಕೆಳಗಳಲೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


(ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಆರಕಲಗೂಡು-ಮರಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಳ್ಳಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 


ಶಿವರಾಮು 
ರಸ್ತೆ ಸ.0.520 ರಂದ 0.80ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳ ಆತ್ಲಿ ಗ್ರಾನುದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಚೆನರು ಮತ್ತು ಇಂಗೆಟ್‌ ಸಂಜಿ ರ್ರ) 


5054-04-337-0-01-422-Dಿಶೇಸ ಘಟಕ 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 0.450 6.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (982006) 


5054-04-337-0-01-422-ವಿರೇಡ ಘಟಕ 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಶಸ್ತೆ (98717) 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಟಣ ಹೋಬಳಿ ಬೂದಸೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಚಾಪಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಉಳಿಕಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಪೃದ್ಧಿ 
[ಕಾಮುಗಾರಿ (98195) 


[ಆರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00 ಬಂದ 


25.00 


2018-19 ಸೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪ 


ಸಕಲೇಶಯುರ ಈಾ॥ ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಪಂ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇನ ಘಟಕ 


ಮೋಜನಸ್‌ಸಿತು ಸಕಲೇಶಪುರ ಅಾ॥ ಕುನಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಹೊನ್ನಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಹಿ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ। ಬೆಳಗೋಡು ಗ್ರಾಪಂ ಕೂಡನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋಣಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಸ ಟಕ 


sedans ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಬೆಳಗೋಡು ಗ್ರಾಪಂ ಮೂಗಲಿ &, ಸುಂದಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


140.00 | ಹೆಚ್‌.ಸಿ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ 
ಅಧ ಪೆಟ್‌ 'ಹೆಜ್‌ 
85.00 | ge | 5048 
ಘಾನ ಎರರ್‌ 
9.00 fs 
10.00 
10.00 | ನರ ಹರೀಶ್‌ 
ಮ ಕುಮಾರ್‌ 


ಕರಮಗಾಗಿ 'ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 
ಭಾಗರ: ಬಿಲ್ಲು ಹಾರಿಸಿದೆ 


ತಈಾಕ್ತಿಕ ಬೆಡ್‌ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕುಮ ಯೂರ್ಣದೊಂಡಿಬೆ 
ಅಚಿತಿವು ಬಲು ಪಾವನಿಿದೆ 
} 

ಡುತ್ತಿಗೆಬಾಲರಿಗೆ ಎಲ್‌ ಒಬ 


ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


ಗುಕ್ತಿಸೆದಾರರಿಗೆ ಏಲ್‌ ನು 


5054-04-~337-0-01-422-ವಿಶೇಸ ಘಟಕ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಕುನಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಹೆಳೆಕೆರೆ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


5054-04-337-0-01-422: 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಸಕಲೇಶಖುರ ತಾ॥ ಅನೇಮಹಲ್‌ ಗ್ರಾಪಂ ದೊಡ್ಡಸತ್ತಿಗಾಲ ಪ.ಜಾ, ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಸಕಲೇಶಪುರ ಈ॥ ಆನೇಮಹಲ್‌ ಗ್ರಾಪಂ ಕಔಡಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ, ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಫ್‌ಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಸಕಲೇಶಣುರ ಈಾಃ॥ ಪಣಗೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಪಟ್ಟ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ. ನಿರ್ನಾಣ. 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಪಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಟೆಂಡರ್‌ ರೀಶಿಬನಯಳ್ಲಿದೆ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


| ese ತಾ॥ ಹೆತ್ತೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಹಳ್ಳಿಬೈಲು ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ೦ಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗಬಡಿದೆ 


'ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿಣೆ 


[ss 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ _ ೫ ಸಯ್ಯದ್‌ ಖಲೀ 
fe Sls ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಪಂ ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳ ಪ.ಜಾ, ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮೊಹಮದ್‌ 35.91 ಕಾರ್ಮಣಾರಿ ಮೂರ್ಣಗಟಸಂದಿದೆ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಈ ಸ್ನ ಸ್ಯ N Mi 
ಜೋನೆ-ಎಸ್‌ಸಿವಿ ಸಕಲೇಶಸುರ ತಾ ಕುರುಧತ್ತೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜಮುನ ಪೂಂಗೊಂಡಿಣೆ' 
05404-357001 -422- ne WS ಸಾಕಾ ವ - ಮಾ 
MREACSNANL ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಃ ಬ್ಯಾಕರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಕುಣಿಗಲ್‌ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋಗಿಗೆ ಕಾಂಳ್ಟೀಟ್‌ ರಸ್ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅಮಗಾರಿ ಸೊಂಡಿದೆ 
$054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಸಕ ನಾ ಣಾ § - 
ಹೋಗನಿಸವಸ್‌ಸಿತಿ ಆಲೂರು ತಾ॥ ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಪಂ ಹಾಂಜಿಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ, ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಉುಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾವಿ ಮರ್ಣಗಂಡಿದೆ 
3054-04-337-0-01-477 ರನ Tuಕ ಸ ಸ್‌ ua 
ಸ ನಲ [ಆಲೂರು ಶಾ ಡಿಕಣಗಲ್‌ ಗ್ರಾಪಂ ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ, ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ 14.56 ಉಮಗಾಗಿ ಮೊರ ಂಡಿದೆ 
ಯೋಜನೆಎಎಸ್‌ಸಿಪಿ 4 - (53 
$054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಪಟಿಕ p ್ಸ ್‌ ಕ್‌ 
ಹಯೋಜನೆವನಿಸ್‌ಸಿಪಿ ki ಆಲೂರು ತಾಗಿ ಮಡಬಲು ಗ್ರಾಪಂ ಬೆಳನೆ ಪ.ಜಾ, ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಮಿ ಭಗತಿಯಳ್ಸಿದೆ 
ಮ 8 ಮ ೩ RINE ಹವ ಮಃ ಧರಾ p 
$054-04-337-0-01-422-ಶೇಡ 7೫ Af _ 
% n 1 i [Ss ತಾ॥ ಮಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಪಂ ಬಲ್ಲೂರ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕರಗಿ ಹೂರ್ಣಗಂಡಿದೆ 
ಯೋಜಿನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ka k3 
EE ಜನೆ ಸಿವಿ ಎಮಮ ಮ - ಬಿ.ಎನ್‌ ಶಾಂತರಾಜು 9,76 il 


r 208-19 ಸೇ 
ಶ್ರಸಂ ಚೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಗ್‌ ರವಾ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ | ್ಯತವನ್ನು ಬಿವರವಾಗಿ 
ಕಂಮಗಾರಿಯ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ 2೨ ಮೊತ್ತ banat 
ಆಅನುಬಾಸ 
-04-337-0-01-422-c py 
245 pe ಸ ¥ ಗ ಟಕ [ಲರು ಈಾ। ಡಿಕಣಗಲ್‌ ಗ್ರಾಪಂ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 6.00 ಅವಳ ಪೂರಗಳಂಡದ 
ಯೋಜನೆ. - _ 
5054-04-337-0-01-422-2 ಸೊಂಡಿದೆ 
246 | ಹಾಸನ ಮ hu ದ ಘಟಿ ಸಕಲೇಶಪುರ ಈಾ॥ ಹಾನುಬಾಳು ಗ್ರಾಪಂ ಹುರುಡಿ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(98190) 8.00 ಉಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣ: 
ಸ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ  |ಆಲೂರು ತಾ॥ ಹುಣಸವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಗೇಕರವಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
247 R ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(98250) 10.00 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ py p pl 
EAE 'ಈಲೂರು ತಾ ಅಬ್ಬನ ಗ್ರಾಪಂ ಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮುಣ.(98260) 6.00 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಆಲೂರು ತಾಃ ಹುಣಸವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ತೊರಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ಟೆಯಿಂದ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಂಡದ್‌ ಪರೀಶಿಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ 
249 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(98246) ; 
ನ ಹ F; ನಾ ಜಾವ ig (A 
250| 5 ರ ಾದಿಕೇವ ಘಟಕ 1 ್ಯೂದ್ದು ತಾಃ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಪಂ ಬೋಸ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಪಜಾ, ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(98251) (ದ್‌ ಸಮೀಶಿಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


SUSE SAN ಆಲೂರು ತಾ। ಮಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಪಂ ಮಲಗಳಲೆ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(98249) 


$054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಆಲೂರು ಶಾ॥ ಮಡಬಲು ಗ್ರಾಪಂ ಜಿ.ಬೆಳ್ಳೂರು ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (98169) 


5054-04-337-0-01-422- ಟಕ 
ಡಿಶಾಎಕೇಷ ಘಟಕ [ಲ್ಲೂರು ತಾಃ ಮಲ್ಲಾಸುರ ಗ್ರಾಪಂ ಪರಿಹಳ್ಳಿ ವಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(98248) 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


[ಆಲೂರು ತಾ॥ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಪಂ ಕಿತ್ತಗೆರೆ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಸಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(98197) 


5054-04-337-0-01-422-ನಿರೇಷ ಘಟಕ 


ಜಿನಟನಿ-ಎಸ್‌ಸಿತಿ ಅಲೂರು ತಾ॥ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕುರೇಗಾಲ್‌ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(98182) 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


೦ಜಿಗೆಃ ಗೆ ಪ.ಜಾ, ಕಾಲೆ ನಿ (98252 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿತಿ ಆಲೂರು ಠಾ॥ ಗಂಜಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಪಂ ಸಂಸೋಗೆ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(98252) 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


[ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ : 1 (99966) (1) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಓೊತ್ತನಘಟ್ಟ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಷಿ 


ಪ ಗೀನಿಃ ಭಿವ, ದಿಣಾಂಕಿ 10,03 2019 ಅಂದ ನೀತಿ 
ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ: ೃದ್ಧಿ ಸಟಿಹಿತೆ ಚಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುವರಿಂದ 
ಟೆಂಡರ್‌ ತೆರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


Meu (2) ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಎಂ.ಸಿ.ಆರ್‌.ಪಿ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷೃದ್ಧ 


(1) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಕರಿಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಗಿಡ್ಡಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಛ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ನಾಗಸಮುದ್ರ 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಗ್ಧಿ. 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


5.00 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಖಿ is 


ದಿಸಸಾಂಕ 10.03.2019 ರಂದ ನೀತಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


pees (2) ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಭಕ್ತಾರಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 


5054-04--337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


(1) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ನಾರಾಯಣಸುರದಿಂದ ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ದುಂ 10.03.20 ರಿಂದ ನೀತಿ 
ಸಟಿಹಿತೆ ಟಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ 


(2) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಮಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕುಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
Kk i ಟೆಂಡರ್‌ ತೆರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


(3) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಶ್ರಷಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಗಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


— 


208-10 A 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 


ಆ; ಅಷ್ಟ್ಟ, 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇಸ್ತಸ್ತುಪ 
ಅರಿದಾಗು 
ಸು ಹೆಸರು ಈ 
[ ವಿಭಾಗ '೫೫ಮಗಾರಿಂ: ಮತ್ತು ಇಂಸೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ನ ತಿ ಮೊತ್ತ ಗುತಿಗೆಣಖಸರ ಹೆಸರು a ನ ಖಿವರವಾಗಿ 
| | ಅನುಣಾನೆ ನೀಟ 
FoR 50S4-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಪಟಕ [ere ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ನುಗ್ಗೇಹಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಂಡಗೂರು ಪೆರಿಿಪ್ಯ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ K 55.00 Wl 
264| ಹಾಸನ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ಥೆ ಅಭಿವೈ್ಧಿ 3 
ss {SAITO AS his 5 ತ ಸವಾ ಹೊವನ ಪನ್ನಾಯನನ್ಯಾ ನನ್ನಾ ಸಮಾನ ನಾಸಾ ನಾ ವ ನಹವ pe | HL 
265| ಹಾಸನ ಯೋಜನೆಎಎಸ್‌ಸಿಿ [ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಬ್ಚದಿ i | 9 
SN ETE TET ET ETT ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಣಣ-ನುಗ್ಗೇಡಳಿ ರಸಯಂದ ಕವಾರನನ್ಸ್‌ ಪ 
266 ಹಾಸನ | ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಗಸನರಾಹನಾಣ ಪಾ ಹಾವ್‌ ಸನ್ನರಾ ಸ್ಯಾನ್ನ ಕಯಾಕ್‌ ಆಕಾಷಕ ಪರನ ನಾಕ ಕನಸ K 
267) sxe | SO IIN-0-022- ರೇ ಘಟಕ [ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಸ್ಯದ್ಟಿ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ನಲ್ಲೂರಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡಗನ್ನಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಸ್ಗಿ: | 100.00 
ಎ: - ಈ K ನಾಂ: 2049 
ನಸ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಶೆಟಿಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ | ] AAA 
| ಸಪ ನ ER ವಿ ಪಂಡರಿ: ಕೆರೆದಿರು 
ಸನ | 0012 ವರಣ ಘಟಂ | 2)ಟರಾಂಯಿತ್ರಣ ಈಗ ಕನಾ ೋವ ಚಡವಷ ತಾಂದ ಗಧ್ಯ ನ್ಯ ಮಾನಾ ನಾಸಾ ೫ Sac 
268] ಹಾಸನ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಇಕಿ 1 
| =f NV 37ರ ಕನ ನನ್ನತ ಪದಷ್ಯ ನ ನನನನ ಕನ್ಯ ಇನಷೃದ್ಧ ಗರಹ ್‌ 
5054-04-337-0-01-422-2೫ೇಡ ೫೬6 |ಮಾದಗೊಂಡನರಳ್ಳಿ ಸೆರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿನೃಗ್ವಿ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೂರದಹಳ್ಳಿ ಪರಶಿಸ್ಸ ಉಕ Groot 1003200) ೪ 
269] ಹಾಸನ MBEE Siig ಕಾಲೋನಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಣ್ಣ, ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಪುರ ಸಲಶಿಷ್ಯ :ಕಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಪ್ರೋಚ' ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 155.00 
A ! SAMS 7 GN Gi dR RE NTS ರಸ್ತೆಯ ಅನಿ] r 
270] ಸಾಸನ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಹಪಿ (ಉಳಿಕೆ ಉಬ್ಬದ ಕಾಮಗಾರಿ) Up 
5054-04-337-0-01-472-Aತe Pu y: 
27[ ಕ್‌ ಚ ಹ ನಟ್‌ [2) ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಃ ಸಂಕೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಹುದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಶಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃಥ್ಧಿ. 30.00 | 
ಹ TST ಪಳಕನಾಯ್ಯನಪಾ ತಾಂಡದ IRE TE ಿ ಅಧಿವೈದ್ಧ 
212 ಕಾನನ ¥ 10.00 
-04-337-0-04-42 NR N 4 & ಸ್‌ [i 
2g) sar | SST () ಅಲಸೀಕರೆ ತಾಃ ಸಂಜಗೊಂಡನಹಳ್ಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಛೋಗಿ ರಸ್ತೆಯ 'ಭವ್ಯದ್ಧಿ 55,00 
5054-04-337-0-01-422-Oಿಶೇಣ ೫ oo a 
274| swe) ನ ಘಟಕ |) ಪರಕರ ತಃ ಅಗ್ಗುಂದ ಪಂಚಾಯುತಿ ಕಾರೇಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಷ ಕಾರಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 15.00 iu 
275| ಹಾಸನ ತ, (3) ಅರೀಕಿರೆ ತಾ॥ ಪುಠಲೇಹಳ್ಳ ಪಂಚಾಯಿಹಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಫ್ಟ ಚಾಪಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧ, 10.00 
ಸ T 3054-03500 ಘಟಕ [ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಕರಿಮಾರನಹ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಥ್ನ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಮಾರ್ಗ ಸಮಕಾನಗರ 100.00 
276 L ಸಮತ J} ಯೋಜನೆ -ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಹರಪಿಷ್ಟ ಚಾಡಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ. [ " § 
ಸಾನ; 54-04-700 PU ಮ ನನ್ನನ: y | 
277| ಖಾಸನ RRL ಪ ಘಟಕ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಗ ನರಸೀಪುರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಿಡ್ಡೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಚಾಪಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ಸೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 60.00 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಣ ಘಟ Wi 
278 ವ] ತೇನ್‌ ಫಲಕ [ಕರೆ ಇಗ ಕಾಳನಳೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾರಿ ಕಾಲೋನ ರೆಸ್ನೆಯ ಅಭಿವೃದಿ 40.00 
SOSA OANA Pi ಾ ಗನ ೫ § 
279| ಹಾಸನ Ds Po ಫಟ [ಕೆರೆ ಠಾ ದುಮ್ಸೇನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿಪಿ ಅಮ್ಮನಹಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರಿಸಿಷ್ಠ ಜಂತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 20.00 
$05403 22-ಶೇಷ ಘಟಕ ಇ 
pe Maes 3-4 RR ಳು ಅರಸೀಕೆರೆ ಈ ಕಲ್ಲುಃಸದರಹಳ್ಳಿ (ಹಂದಿಬೋಗಿ) ಗ್ರುಾಮುದ ಪರಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋಬ ರಸ್ಸೆಯ ಅಭಿಸೃದ್ದಿ. 5,00 | 
281 | ಹಾಸನ TEN DE ಪಟಕ [ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಃ ಅಗ್ಗುಂದ ಪಂಚಾಯಿಪಿ ದ್ಯಾಪ್ಟಿಯ ಬೊಮ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಒಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ಪರಿಠಿಷ್ನ ಜಾತಿ ಕಾಶೋನಿಯ ಬಿ.ಖೆಚ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸೆ | (50,00 Rr ಸ್ಟ _ | 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಉಃ (ಬಿಂದ ಒರನೇಕಿದ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಹಿ 


ಉಮಣರಿಯ ಮೇಯ ಮತ್ತು ಇಂಡೆಬ್‌ ಸಂಖ್ಯ 22) 


ಗುತ್ತಿಗೆಬರೆರ ಹೆಸರು 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಿ 


ಮೊತ್ತ 
105.00 
ನಾಗಳಾವಾಕನಂರ ನಾಗವಾರ ಸಾನ ಇಕಾ ಾಸರಸಡ ಕಕ್ಕ ಧಷೃದ್ಧ W ಅಂಟಾಟು ಪಟ್ಟಿ 
25.00 ಉಪವಿಛಗದಿಂದ ಬರೆಟಿೇಕೆದ 
SE ಮರಸ ಸಾರ ವಾರ ತಸ್‌ ಪ ನಕನನಮಂರ ಕಾರ್ಟ್‌ 3800 ಅಂದಾಜು ಪೆಟ್ಟಿ 


[ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿನೃಧ್ಧಿ 


ಉಪವಭಾಗದಿಂದ ಬರಟೇಕಿದೆ 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಹಿ 


ನಹಳ್ಳ ಚಾನಿನರಾನಗಸಸಸಾವಕ್ಕೆ ಅಧಿಷೈದ್ಧಿ. 


ಅಂದಾಜು ಸಟ್ಟಿ 


ಉಪವಿಧಾಗದಿಂದೆ ಬರದೇಕಿದೆ 


ತಗ ಕಾಮಸನ ಸಾರ ಪ್ರಹರತಾಂ ಆಧನೈದ್ಧ' 


ಅಂದಾಟು ಹಟ್ಟ 
ಉಪವಿಧಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಿದೆ 


i 


ಕಲ್ಳುಂಗಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರಡಹ್ಯ್‌ ಷಾನ ಾಮಾನಡಂಡ್‌ಜಲ್ಲಾ ಪಾಪ್ಕೆ ಕಗ ಸಂಪ್‌ಸುಪ ಕ್ತ ಆ 


ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ 


ತು ಬಾಣಾತರ ಪಂಟಾುತವೃಪ್ತಿಯ ಚಕ್ಳ್‌ನಾಣಾನರ ಸರಕಿಷ್ಠ'ನತ ಕಾನ KEY 


3054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


ಹಾಸನ 
R ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಿದೆ 
ಅಂ: ಪಟ್ಟ 


ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಿದೆ 


ಸಾಕ ಪಗಸಸಾಡ ಗ್ರಾಸ್‌ ಕತ್ಗಾಷ್ಗ್‌ ಪೇಪರ ಇಂ ನರಾ 


ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ಸ್ಪ ನರ್ಷಾಣ: 


ಪಷ್‌ರಗ್ರಾಪಾ ಪಾಸ್‌ ನಹ ಸತಗ ಕಂಡ್‌ ಸನರ್ಷಾಣ: 


295 


I ne | OANA 337-001422-ೇಡ ಘಟಕ ಗತರ ಘಾಗನಗ 
290| ಪಸ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
ee | SO04I7-0-01-422- ಕೇಡ ಘಟಕ 
291 ik ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
§ ne | 0d-043I7-0-01-422-ಿನೇಷು ಘಟಕ 
292| ಹಾಸನ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
se | SSO SN00A2- As ಘಟಕ 
293 N ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಷಿ 
5054-04-337-0-01-422-0ೇn ಘಟಕ [ಸಕಲೇ: ತಾಃ 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ 


04043004 ಘಟಕ |ತರಾಕ ಹನನ ಸಷದಾಕಪಾನಗೆ ಸಾಂಕ್ರಡ್‌ ಕಸ್ತನರ್ಮಾಣ 
ಹಾಸನ 3 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04337-0-01-422-ವಶೇಷ ಘಟಕ 
ಹಾಸನ ಫ್‌ 


ಸಾರಕಪರ ಗಕಾರ ಸಾ ಾಾನಗ ನಂತ್ರ್‌ ಕ್ಸ ನಿರ್ಮಾಣ: 


ರತಾ ವರರ ಪಾ ಸಾಕಾನೆ ನಂತ್ರ್‌ ಕಸರಣ: 


ದಾಯ ಇಷಸರಾರನರ್ನಾನಾಷ್ನ ಮನಯ 


ಅಂದಾಮು ಪಟ್ಟಿ 
ದ ಬರಬೇಕದೆ 


ರ ಹೌನ್ಸದ್ಷ ಪಾ: ನಾಪಾನಿಗೆಸಾಂನಡ್‌ ಕ್ಟ ನವರ; 


| ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-01-422-5: 
ಹಾಸನ ಶೀಷ ಘಟಕ 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 

ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 

ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ವತ ಪಾನ್ಸ್‌ ನಸ ವನವಾ್‌ ಪಾ ರನಗ ನ್ರಾಡ್‌ ಸರಾ 


ಕನಕಪುರ ಪಗ ಪಾರಗ್ರಾಪಾ್‌ ರಾನ್‌ ಪಾಕಾಂ ರ ನರನ: 


ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ 


ಉಪವಿಧಾಗದಿಂಡ ಬರಬೇಕಿದೆ 


ಕರೌಶಪಾರ'ತಾ॥ಕಾಳನಮನ' ನನಪುಣ) ಪ.ಜಾ. ಕರಗ ಸಂ ಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 


5054-04-337-0-01-422 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಹಿ 


ಕಷ ಘಟ ಸಲಕಪುರ ತಾಣ ಬಾಗ ಗ್ರಾನ ಪಾ ಲನ ರಾಣ 


3054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಘಟಕ ್‌ ಗ ಕಾಳನವಾನ' ಪರನ ವಾಗನ ರ್ನ ಪ್ರಮಾ ನಾನಗೆ ಕಾಂಕಿದ್‌ ರಸ್ತ ನರಾಣ. 


3 ಮು ಮ ಮ ವಾ 
208-19 Ne 
ಸಂ| ವಿರಾ ಇಂಮಗರಿಯ ಹೆಸರು ಇಂಬೆಂಟ್‌ pi W ಅಂಬಾ) ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ 
¥ 5 $ ಖಿ ಮೊತ್ತ ಹ್ಷಿಗೆಬಾನರ ಹೆಸರು! | ಗಡೆಯಾದೆ p 
ಕ ನೀಡುವುದು 
A ಅಸುಮಾನ' 
S098 040 MATA FUR MEST SN RIT SS REO EE ರ 
ಹಾಸನ p 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಸಿ 
5034-0433004 ವರೇಣ ಟಂ [ನಕಲೇಕನಾರ ಈ ಪಾಲ ಸವಾರನ ನಂತ್ರ ಪನರಾನ್‌ 
ಯೋಜನೆಎಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


054-04-337-0-01-422-ವಕೇಸ ಬರ ಮಾದ ಈಗ ನಿಗ ಪಾರಾ ಹಂದ್‌ ಕತ್ತ ಸವರನ್‌ 


ಹಾಸನ 
304 2 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
FE RE TT ( 
ಧಾ $054-04-337-0-01-472-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಸಕಲೇಶಪುರ ಶಾ ಹೆಬ್ಬಣಲ ಗ್ರಾಪಂ ಕೃಷ್ಣಾಯರೆ - ಹುದ್ದಿ - ಗಾನ ಕಡಾ ಸಾತಾನಣ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 
1305 2 ಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
ae | 000 -0A2-ಶೀಣ ಪಲಕ ರತನ ವಾರ್‌ ನನಾ ನರಗ ನಂ ಕ್ರ ನಿರ್ಮಾನ Cs P] 
| 306 k ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಹಿ pr 
| . ನಿಜು ಪಟ್ಟಿ 
[307 ಸ $054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇನ ಘಟಕ ಕರಕರ ಪರಿಷ EXCELENT [2 ವಿರ್ಮಾಣ. ಉುಪವಿಧಾಗದಿಂದ ಬಲಟೇಕಿದ 
ನಾಸನ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
i ———— — 
5054-04-37-0-0l-422-en ಟಕ [ಲವರ್‌ ರನ ನಾ ನರಾವ್‌ ನರಾ 


308 | ಹಾಸನ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


[| _ 5054-04370 01-422-ಎಶೇಸ ಘಟಕ ರಮೂರು ತಣ ಬನನ ರಸ್ಸವಾರದ ತಾರನ್ಗಕಾತನನಗ ಸಾತ ಕನರಾಣ: 
309| ಹಾಸನ ಯೋಜನೆ-ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಅಂದಾಜು ಸಟ್ಟ 
ಇ. FN ಥಃ ಕ ಣು ಲ a: ಪಿ ರಣೇ. 
4-04-337-0-01-422-Dಿಜೀ L y » ಭೇ 
31 fe 5054-04-337-0-01-422-Dಿಶೇಜ ಘಟಕ ಆಮಾರ್‌ ಗಾತ ಪಾ ಾಪಾನಗ ನಾತ್ರ ನರರ ಉಪನಿಧಾಗದಿಂದ ಬರಣೇಕಿಟೆ 
0] ಹಾಸನ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿವಿ 


res $054-04-337-0-01-422-en ಘಟಕ [ಅಲೂರ ಈಗ ಬ. ಸಮ್ಮನಹ್ಸ್‌ ಪಾ RN ROT SSR ್‌್‌ 
311 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
Fi 054-03370014 ಟಕ ರೂರ ಕಗ ಕಾಗರನನ್ನ್‌ ಸಮಾ ಕಾಲನಿಗೆ ದಂ್ರಾಡ್‌ ಕ್ರನಷರ್ಧನ: Kc 
312 id ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-01-472-ಎಕೇ pus [ರ SSS ರ ನರರ ಅಜಾಜು ನಟ್ಟ 


ಯೋಜನಸೆ-ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಧಗದಿಂದ ಬರಬೇಕಿದೆ 


5054-04-337-0-0-4) 2d ಟಕ ಲವರು ತಗ ಬೀಡಟವಳ್ಳ ಸಜಾ ಕಾರನಿಗೆ ಕಾರಕ್ರಡ್‌ ರಸ್ತ ನನರ 


314| ಹಾಸನ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಹಿ 


5054-04-337-0-01-4) A US ಕರಾಪ' ಮಾರ್ಗ ನಾನಾಗ ನಾಡ್‌ ಡ್‌ ನಡರ್ನಣ 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


py ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಯೇಲೂರು ೫ಲ್ಲೂರು ಮಣಫಟ್ಟ ಗ್ಲಾಸಂ, ಬಾರೆ! ” ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಿದೆರ ನೀರಿದೆ 
A — -. ————— ] pe 

3 [ಹಾಸನ ಜಿಫ್ಲಿ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ: ಚಟಚಟನಜಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಸಂ.ಚಟಚಟಗಹಳ್ಳಿ ಸರಿರಿಕ್ಸಾ ಉತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ, 10,00 
& ORM STOMA PN 3 j ್ಯ TI ದ 

4 i ಹಾಸನ ಜೆಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರು ಶಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಗಿಲೆಸುನೆ ಗಾ, ಪಂ. ಹಾಡಗೆರೆ ನೆರಿಶಿಖ್ಬ ಜಾತಿ ಕಾಲೋದಿ ರಸ್ತ ಆಧ (92900) 10,00 ಮಾಬ್‌ ಬಿಡಿ ಕಾಮಗಾದಿ ಸೂರ್ಬ್ಣಿಗೂಂದಿದೆ 
fF 0A 0 06 ADEE PY pa ಸಾಧನ ಸಾಪ ಘ § |W ಚ 

5 SN ಏವೀಣಾನೆ ಹೋಬಳಿ ರೇಗೇಣಹಳ್ಳಿ ಸರಿರಿಸ್ಯ ಜಿ 18.17 ಗದೊವಿಂದಸ್ವಾದಿ 11.51 ಕಾಮಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[oes ವಾವ ಮ 4. ಪ 

084-047-0004 22D F6 f p ಸ 
6 ನನನಲ ಹಿರಿಯೂರು ದ ಮುಳ್ಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪಕ ಕಲಸು ತಪ್ಲೋಚ್‌ 1. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಿ(93710) 36.69 ಪ 30.23 


5054-04-337-0-00-422-ವಿಶೇಹ ಹಟಕ 
ಯೋಃಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ :ೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಚಿಂಟ್‌ ಸಂಕ್ಯೆ 224 


[ಹಾಸನ ಪಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಾಟೇಹಳ್ಳಿ ರೀರಾಮನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣಂ.(92961) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಘೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 


$054-04-337-0-06-427-2ರd Fd 
ಯೋದಜನೆ-ನಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಹಾಸನ ಶಾ: ನಾಲಗಾಮ ಹೊಬಳಿ ಕೆಲನತ್ತಿ ಸರಿರಿಜ್ದ ಜಾಪಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕರಂಕೀಟ್‌ ಚೆಳಂಡಿ ನಿರ್ನಾಂ.(91342) 


5054-04-337-0-06-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ ಸಿಪಿ 


ಕರುಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪ್ಯಾತೀಜ್‌-೧2 ( )ಹಾಸನ ಶಾ: ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಜೋಬಳಿ ಮರ್ಕುಲಿ ಪರಿಡಿಷ್ಸ ಜಾತಿ ಉಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಕಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ.(93274) 


5054-04-37-0-06-422- aE Fd 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


[ಹಾಸನ ತಾ: ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಅಂಬುಗ ಖರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಶಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


5054-64-337-0-06-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
384 ಪಫ್‌ [ಪಾಸನ ತಾ: ಶಾಂಪಿಗ್ರಾಪ: ಹೋಬಳಿ ರಃಂತಿಗ್ರಾಮ ಖರಿರಿಷ್ನ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, (9333) 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


dl 


ಕಾಮಗಾರಿ ಜೂರ್ಣಗೊಓಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


5054-04-337-0-00-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-06-422-Dಿಶೇಸ ಟರ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


'ಅಲೂಡು ತಾ॥ ಕದಾಳು ಗ್ರಾಪಂ ಚನ್ನಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, (ಇನ: 93189) 


5054-04-337-0-06-422-ನವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಅರಕಲಗೂಡು ಶಾ, ಆರ!ಲಗೂಡು-ಮರೆಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾರೀಸುರ ಚೆರಿರಿಸ್ಳ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಮರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಉಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


| 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -1 : (ಬನ: 93461) ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಕುಣಿಗಲ್‌ ಗ್ರಾಪಂ ಹಳೇಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಶಾಂಕೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


5054-04-337-0-06-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ ಸಿಪಿ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಃ ಬಾಗೆ ಗ್ರಾಪಂ ಅರಸುನಗರ ಸ.ಚಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ೮ಸ್ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


5054-04-337-0-06-422- ವಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಸರಲೇಶಪುರ ಶಾ॥ ಬಾಗೆ ಗ್ರಾಪಂ ಎಡೆಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ 


3054-04-337-0-06-AD od P08 | 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


[ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -2 : (ಇ. 93160) 
ಅಲೂರು ತಾ॥ ಕದಾಳು ಸಂ ಪಂಸನಕಟ್ಟೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


5054-04-317-0-06-422-ನಿಶೇಜ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ- ಎಸ್‌ ಸಿತಿ 


ನಹೀಮ್‌ ಖಾನ್‌ 


ಜಮಗಾರಿ ಸೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾರ್ಮಸರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಂಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


|ಅಲೂರು ಈಾ॥ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಎಂ.ಹೆಬ್‌.ಹುರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ದಾಣ. 


pe 


5054-04-337-0-01-423-oಜನ  |ಕಂಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ವಾಲೆಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಖ್ರೋಟ್‌ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 


ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ ಪಿ [ನಿರ್ಮಾಂ.(91394) 


5054-04-337-0-01-423-nಗಿರಿಜನ 


HESS ಬೇಲೂರು ತಾ. ಹಗರೆ ಗ್ರಾಪಂ. ಬೆಟ್ಟಿದಾಬೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (92979) 


5054-04-337-0-01-423-NOಿಜನ 


5054-04-337-0-01-423-Nರಿಜನ 


ಉಸಯೋಜನೆಟಿಎಸ್‌ಪಿ [ಬೇಲೂರು ತಾ. ಚೀಕಸಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಗುಂಖುಮನೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (9294) 


ಉಪಯೋಜನೆಎಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಅರಸೇಕೆರೆ ಈಾ. ಜಾವಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಕುರಾದಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯುಂದ ದೇಶಾಣಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (93188) 


5054-045337-0-01-473-Noud oad Se ಸಯಕ್ಳೆ ಪರಶಿವ ಪಂಗಡ ಕಾಶೊಣಿಯಲ್ಲ ಸಾರಿಸುವ ರ ಾನ್‌ಕರ) ಸುವ ಹುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಎಸ್‌ಪಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ. (93488) 


1342 


8ಯಗಾರಿ ಶೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


400 ವಿ೫ ರಕ್ಷೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿದ 

ಸಿಿರಸ್ಷೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 

ಭಾಗರು ಬಿಲ್ಗು ಪಾವಶಿಸಿದೆ 


| 


5054-04-337-0-01-423-Nರಿಜನ [ರಸನ ತಾ: ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಜಾಗರವಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂದಿ 


6 ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (93350) 
5054-03-37-0-01-423-n೬ನ  |ಹೊಳನರಸೇಯುರ ಈ. ಹಳ್ಳಿಮ್ಮಸೂರು ಹೋಬಳಿನಗರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಜು ಪಂಗಡದ ಸನೂಮನಾಯ್ಯನವರ ಮನಯಾದ ಮುಖ್ಯ 
¥ ಉಪಯೋಜನೆ -ಟಎಸ್‌ ಪಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


2018-19 ಕೇ 


ಕ್ರಸಂ] ವಿಭಾಗ ಸಾ) ಗುತ್ತಿಗೆಯರರ ಜಳರು |, ಸಲಿನಲ್ಲಿ ಹಂಜವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ 
ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಸಾ ನೀಡುವುಯ 
A | 0S4-04337-0-01-423-NOt A ಹೆಣ್‌ ಎಸ್‌ ನನನ 
8 ¥ ಉಪಯೋಜನೆ -ಟಿಎಸ್‌ಪಿ 6.78 ಮಂಬುಗೂನ್‌ Bees ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
5054-04-337-0-01-423-N0uನೆ KR 
[] ಹಾಸನ NURS LSM ಆಲೂರು ಆಈ ತಾಳೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಹುಣಸೆ ಪಪಂ ಕಾಲೋಸಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರಾ. (ಇ ನಂ: 02906) 6.00 ಹೇಮಂತಕುಮಾರ ಬಿ ಟಿ 468 ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದಿ 
5054-04-337-0-01-423-N0ನ R § R 
10 | ಹಾಸನ HUANG ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -1 95964 ಕಸಬಾ ಯೋಲಳಿ ದಿಂಡಗೂರು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 25.00 ಉಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3054-0370040 A ರ 
11 ಹಾಸನ MudRiud UAE ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲುಬಾರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾನುಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
054-04-337-0-01-423-Ndಿsವನ 
12 | ಹಾಸನ 084 ವಾ ಸೆ ಮ i ಸುಗ್ಛೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ರಂಗನಾಯಕನ ಮನೆಗೆ ಯೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿನ್ಯದಿ 'ಬಿ.ಐಂ ಲ೮ಂಗೇಗೌಜ 87.60 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
= ಜನಿ! ki 
W 5054-04-357-0-01-423-NuS | 
13 | ಹಾಸನ ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ಪಿ [ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಸಾಗೂರು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಕುಮುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
5054-04-337-0-01-423-N0Kನ - } 
ಹಾಸನ 3054 a i ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ವಿಡಗ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುಖ ರಣ್ಷೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
TNT TNT Noe ಮ > = y 
15 | ಹಾಸನ ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿವಳ್‌ಪಿ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಳಗಟ್ಟ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಯೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 10.00 ಪಂಜ ಬೋಖಿ 7.34 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 
5054-04-337-0-01-423-h0ನ  [ರಟ್‌.ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ಜೆಲುನನಯಳ್ಳಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಬ್ರೋಚ್‌ ಸಿಸಿ ರಟ, ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 550 ಮೀ ಯೂರ್ಣಗೊಂದಿದ್ದು 
KC ಉಪಯೋಜನೆ--ಟಿವಿಸ್‌ಪಿ 96243 50.00 | ಎಮ್‌ ಜಿಬೋಕೋಶ್‌ | 29.08 1 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರತಿಯಲಿದೆ 
5054-04-337-0-01-423-nOuನ BAGG mes 
17 | ಹಾಸನ ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಎಸ್‌ಪಿ 'ಮಾಸ್ತಿಯಳ್ಳಿ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ೮ಸ್ಸೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 96249 50.00. ಸಿಪಿರಲಘು 39.80 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಉಳಿದ 
Ra ಉಂನುರಿ ಭ್ರಗಕಿಯಳ್ಲಿದೆ 
0a 035T-00A23-N0G § ET 
18 | ಹಾಸನ wild Tors [ಹಾಸನ ಜಿಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಣ ಉಂದಿಗನಾಳು ಗ್ರಾಪಂ ಕುರಾದಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ. 10.00 
5054-04-337-0-01-423-Nಿ0ಿಜನ ನ ವ ——— £ | 
19 | ಹಾಸಸ ಉ ನ ರ 'ಖಾಸಸ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ ತ। ಹಂಬ್ರಾಳು ಗ್ರಾಪಂ! ಡಿಕಲ್ಗಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 10.00 ಹೆಚ್‌.ಎ ಮಟ್ಟಿಸ್ಕಾನಿ ಕಾಖಗನದಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಣಿ 
03ST NINOS Wa SE 
20 | ಹಾಸನ HSS ಯಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅರಸಿಣಿರೆ ೫ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಪಂ! ಸಿಂಗಟಿಗೆರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಸಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 10.00 
STOTT NOES R ಸಾ; ಭವ 7 
21 | ಹಾಸನ RENNES WERE [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ. ಅಯಸೇಕೆರೆ ೫೫ ಜಾನಗಲ್‌ ಗ್ರಾಪಯ॥ ಜಾವಗಲ್‌ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗತ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 9228 15.00 ಬಾಲಾಬಿ ನಾಯ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗೆಸಿಯಲ್ಲಿದೆ 
೪ ಜನೆ -ಟಿ 
್‌್‌ 5054-04-337-0-01-423-NOಿನನ ಗಾಮಾ SiS § W | 
22 | ಹಾಸನ ಕುನಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ತಿ ಬೇಲೂರು ತಾ. ಉಜನಶಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ಬಂಡಿಲಕ್ಕನಕೊಪ್ಪಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 15.00 
| S00 ITT MA2I-NOSS fas ' _ 
| 23 | ಹಾಸನ idler tio ಬೇಲೂರು ತಾ. ಯರೀರಂಕ ಗ್ರಾಪಂ. ಅಮ್ಮನಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 15.00 
'ಪಯೋಜನೆ-ಟಿ 
ಹೆಚ್‌. ಸ್ವಾಮಿ ಮಃಗಾರಿ ಪ್ರಗಹಿಯಲ್ಲಿೆ 
5054-04-337-0-01-423-N0sn ಹಟ್‌ ಪಟ್ಟಿ 40.42 ಸ ಫಗತಿಯಲ್ಲಿ 
24 | ಹಾಸನ RSS MSIT ಬೇಲೂರು ತಾ. ಅಡಗೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 10.00 
ಉಪಯೋಜನೆ- 4 
5054-04-737-0-01-423-N01S ಣಿ ¢ y y ಸ 
25 | ಹಾಸನ ER: ಬೇಲೂರು ಈಾ. ದಚ್ಚೆ ಗ್ರಾಪಂ ಕಿತೂರು ವರಿಶಿಪ್ಪ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 15.00 | 


ಕ್‌ 2018-19 ಸೇ 
> ಕುಮಗಿರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಕ್ರಸಂ| ವಿಛಾಗ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಚೆಸರು ಮನ್ತು ಇಂಚೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಹಂಆಖನ್ನು ವಿವರಪಾಗಿ 
| 
26 | ಹಾಸನ 5054-04-337-0-0)-423-Nರಿಜನ ಾಸನ ಈ: ಪಾಂಪಿಗ್ರಾಯು ಯೊಣುಳಿ ಬಚೇಸಲ್ಳಿ ಕಾದೇಣೆರೆ ದಸರಿಗಟ್ಟಿ ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ಲಸ್ತೆಯಾದ (ಜಾಗರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಣ್ಸ & ಪುಗಹಿಯಲ್ಲಿಗಿ 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ಪ [ನರ್ಗದ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ) ಸರಖಳಿ 12.75 ರಿಂದ 1500 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
5054-04-337-0-01-423- 'ವನಾಯಕನಕೊಪ್ಪಲು alk | 
5054-04-337-0-01-423-ಗಿರಿಜನ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಿಣ ಹೋಬಳಿ ಬರಗೂರು-ದೊಡ್ಡಬಿಮತ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಳ i ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ PO 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ೦ಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಉಮಗಾರಿ 96148 
HH 1 
i 5054-04-337-0-01-423-ಗಿಜನ  |ಯೊಳೆನರಸೀಪರ ತಾ, ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಮುಕ್ಕರಖಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 3 Sie GBE 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಎಸ್‌ಪಿ [ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (40441) 
AB 5054-04-337-0-01-423-ಗಿರಿಜಸ [ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಈ, ಹೋಬಳಿ ಕ್ರವಣೂರು ಮಹದೇವ ನಾಯಕನ ಮನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮಯ್ಯ ನಾಯಕನ ಮನೆಯನರೆಗೆ 
( ; ) 
29 ಉಪಯೋಜನ-ಟಎಸ್‌ಪಿ [ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (96443) 
a0 | i $04047 23-0 [ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿಸಗರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ಪಏ ನಿರ್ಮಾಣ. (96443 ) 
ಸ SOIT INT Nos | _ 
31 | ಹಾಸನ ಉಪಯೋಜಸಿ-ಟಎಸ್‌ಪಿ [ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಃ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಉ್ಯಮನಹಯಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿನ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (95998) 
5054-04-337-0-01-423-NOuನ 
Eg ಹಾಸನ ಉಪಯೋಜನೆ -ಟಎಸ್‌ಪಿ 'ಅಲೂರು ಈ ತಾಳೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಹಳುವಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕರಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (96081) 
ES 5054-04-337-0-01-423-Nduನ 
33 ಹಾಸಸ RE 'ಅಲೂರು ತಾ! ತಾಳೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಕಲ್ಕರೆ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಟೆ ನಿಮರ್ಕಿಣ (95706) 
[-_ Ris, | 
5054-04-337-0-01-423-Ndಿಜನ 
34 ಹಾಸನ ಉಪದೆನಕಬಡಿ-ಟಿವಸ್‌ಪಿ ಸಕಲೇಶಃಯುರ ಈ ಕ್ಯಾಃರುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಜಂಬರಡಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ (06970) 
[ 5054-04-337-0-01-423-Nouನ i) ಳೆ ಅ್ಷನಯಳ್ಲೇ ೦ನೆ ಅಭಿವೃಣ್ಯ ಈ ಕ 9 ಅಭಿವ್ಯಿ 
35 | ಹಾಸನ BRAT UE i ಕವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ತಾವರೆಕಟ್ಟಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾರ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಶನಿದೇವರ ಕೊಪ್ಪಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ia ಸಬಾ ಯೋಬಳಿ ಗೌಡಗೆರೆ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ (48241) 
ಸ್‌ 5054-04-337-0-01-423-NOuನ ಅರಸೀಕೆರೆ ಈಗ ಚಲುವನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (98594) 0815 8ಮೀ ಸಸ , 
86'| ಪಾಸ ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಎಸ್‌ಪಿ § ಈ ಉಳಿ 
— ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
_ 5054-04-337-0-01-423-n0us  |ಅರನಣರೆ ಈ ಹಳಿಯಾರು ಕೆರಳಾಪರ ರಸ್ತೆ ಯಂದ ಬೂಮ್ಮಸಮುದ್ಧ ಪರಶಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಪೊನಿನೆ lbs 
37 | ಹಾಸನ ERR ATL [ಅಖ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (58070) 30.00 ತಿನ್ಬೇಸ್ನಾಮಿ 'ಭೂರ್ಯಗೊಂಡಿನು್ಯ ಕಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
5054-04-337-0-01-423-Nರಿಜನೆ R N ) 
38 | ಹಾಸನ gels SSA ಬೇಲೂರು ತಾ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೇಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 25.00 ಸುಂದ್ರೇಶ್‌ 24.41 ಉರ್ಮಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
5054-04-337-0-01-423-N0ud ) R 
39 | ಹಾಸನ ಉಸನನನಜತೆ ಟಿಎನ್‌ ಬೇಲೂರು ತಾ. ಚಿಕ್ಕಮೇದೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ಗೊಟ್ರುವಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 25.00 | ಸಯ್ಯದ್‌ ಜಾಕೀರ್‌ ಸಾಮಗಾರಿ ಬ್ರಗತಿಯಳ್ಲಿಡೆ 
Re 5034-04-337-0-01-423-ರಜಣ  |ಹಾಸನ ತಾ: ಸಾಲಗ್ಗಿಮೆ ಹೋಬಳಿ ಬೋಮ್ಸೇಣಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಸುತ್ತು ಧ wii § 
40 i ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ ಪ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ' ಕಾಮಗಾರಿ, 23.00 ಸಾಗಲು 
L . | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಜನನ 5054-04-337-0-01-423-Nರಿಜನ ಹಾಸನ ತಾ: ಸಾಲಗ್ಸಮೆ ಹೋಬಳಿ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
4 | ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಎಸ್‌ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 25.00 ಟಿ.ಮಧು 
( 5054-04-337-0-01-423-Nರಿಜನ ಹಾಸನ ತಾ: ಸಾಲಗ್ಗಮೆ ಹೋಬಳಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಹಾಸನ ಸ % w p v [ ವ _ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
42 1 ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ' ಕಾಮಗಾರಿ, (98771) 52.00 28.73 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
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ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಸಾಲಿನಳ್ಲ 
4 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅಸುಯಾನ 


5054-04-337-0-01-423-N0ಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟೆಎಸ್‌ ಹ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ, ಲಕ್ಕೂರು ಮತ್ತು ಕುಟುಕು ಮಟ್ಟಿ ಕಾವಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗರ' ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂದಿ ನಿರ್ಮಾ 
ಕುಮಗಾರಿ 


35054-04-337-0-01-423-homನ 


[ಅರಕಲಗೂಡು ಈ. ಅಕ್ಕಲನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಛ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಎಮ್‌ ಎಸ್‌ ರಂಗರಾಜ 


ಗುತ್ಸಿಗಿದಾರರ್ಲಿ ಐಲ್‌.೬ 


ವೃದ್ಧಿ ಕಾವಾ (Indcnt N091730) 


ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ ೬ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್‌ ಖೀಡಲಾಗಿಬಿ 
csi MN EN pe ಗ್ರಾಯುದ ಜರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ mutt ad ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ ಪಿ ಮು » 
FTN INANE [ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ತಸನಿನಹೊಸ್ಳ್‌ ಗಾನದ ವಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಇರಾನಿಗೆ ದ್‌ ಮನಾ ರದ ನವನ ಇವಾ ಹರ್‌ ನ ವಸನ | x 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ ೩ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ೩ 
| ee 30-037 0-0N-IT5-NOEನ  |ತರತವಗೂಡು ತಾ ಇನಸಾರು ಗ್ರಾಮದ ಪನಕಿಷ್ಯವಾಗಡ ಇಾನೂಢಿಗ ಮತ್ತ ಚರನ ೌರ್ಮಾದ ಇವಗಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ಪ 
OMT Nous TT ಮ § 
48 | ಹಾಸಣ sesh ds ಅರಕಲಗೂಡು ಈ. ಕೊಟಿಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಎ 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ಪ é ಡಯೆಟ್‌ ದಭಾಕರ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆಡ£ಲದಿಗೆ ಖಟ್‌. 
yo 5054-04-337-0-01-423-Nರಿಜನ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ, ಯೂಡನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ನಂಗಡ ಇಮೊನಿಗ ರನ್ನ ಮಷ್ಣ ಇರದ ನರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಠ್‌ ನೀಡಲುಗಿದೆ 
bd p ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ತಿ 
0M IT ANA NOS [ಅರಕಲಗೂಡು ಈ. 7 'ಪಂಗರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ೦ಕ್ಷ ಮತ್ತು ಇರ ಸರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 5 ಗುಪ್ತಿಗೆಡೂರರಿಗೆ ಎದ್‌ 
gg’ | Sen ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಎಸ್‌ಪ: Wii ಸಕ ' ನಂಗಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 
51 | ams | SONI [ದ ತಣ ಕ್ಥಾಮನಡಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಂ ರಕ್ಷಿದಿ ವಪಂ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಉಂ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ (93197 TT ಚೆಂಡರ್‌ ಪರಿಕ:ಅಳೆಯಲ್ಲಿಟಿ 
* ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ಪಿ Ws , wl 
62| sss | NINES ತರ ಹಾಕೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಹಳುವಳಿ ಪಪಂ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾತ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಂಂ (೫25) ಎಚ್‌ ಅವ್‌ ಜಹೀರ್‌ | 344g | ene ssa | 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ ಆ g 
Wi 5054-04-337-0-01-423-NOe3 (1) ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಹಾಸಸ್ಸ್‌ ಹ.ಪಂಗೆಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-206 ರಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಉಳಿಕೆ ಅಂದಾಯು ಖಟ್ಟಿ ಉಪಖಿಭಾಗದಿಂದ 
$3 ಕಾಸಾ ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ ಪ ಉದ್ದದ ಕಾಮಗಾರಿ) ಬಪಬೇಳದೆ 
54 | ಹಂಸನ 33 FP Ein (2) ಅರಸೀಕಿರೆ ತಾಃ ಕೆ.ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಮದ್ದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. J FS 
ಭು ಹ್‌ g 
56 | a | ನ |) ದಕರ ತಾಃ ಪ್ಬನಘಟ್ಟ ಸಂಯಾಯುತಿ ಜಾಡಗಟ್ಟ ಗ್ರಾನುದ ಪನಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರೆಯ ಅಭಿವದ್ಧಿ ದ 
S04 SASS (4) ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ। ಮಾಡಾಳು ಪಂಜಾಂಬಿತಿ ಯರೇಹಳ್ಳಿಪಾಳ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧ ರುಜು ಪ ಾವಲುದಂದೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ ೬ ವರ್ಯ | ಈ ಅ 
00 STOO (Area ಯತರ ಸಾ ಪಾರನಡಿಸಬಿರಾಯವಬ್ಬಣ ರಸಮಯ ಇರವ 800 ಅಂದ ಗರಿ 5 3ನ ಅಯ್ನ ವಾಗಗಳಥ್ಲ ಮರು ನಾಂಎಂಕರಣದ ವ್‌ 
1 ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅವು [ಕಾಮಗಾಲ(91182) - 
IMTOO (ನ ) ಜಲಾ ಮತ್ತು [ಅರಸರ ತಾ ಕಾತನಹಸ್ಳಿ - ಕೂಳಟ್ರ - ಹೊನ್ನವ್ಸ್‌ ರಸ್ತ ,ಸರನ 850 ರಂದ 2100 8ನ 38 ಇಾಮಮುದ್ರ ಇನು ಪರವಹ ಸಗ ಡನ 
2 | ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ  [ನಿರ್ಮಾ491293) - § § 
WE ನ್‌ TS (a ್ರ ನಾಸ ಇ ರಾರು ಇವನ ಸ.ಎಂ. ನಸಮಾಂದ ಮಾನಹ್ನಾ ಮುವುಗನ್ನ್‌ ಹೂನ್ನನನ್ಸಾ ಹಾಗ ವಾಗ ಪ ನವ ಸದರ [53 I 353 
ಇತರೆ ಲಸ್ಸೆಗೆಳು ನಿತೇಷ 48062 ರಾಣ ಕೆಲಸ. 
-— 04-00-0001 (en ) ನುರ್ನಶ 'ಇಸ್‌ನಾದ ಸನಾ್‌ಡಮ್ಸ್‌ ಮಾರ ನರನ ಡ್‌್‌ ಸಹಗ V5 cco 7 ರರ) ತತ್‌ಡಾನನ್ಸ್‌ ಸಹ 
4 | ಹಾಸನ 'ಎರರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ವಶೇಷ ಅಭಿವೃಟ್ಟಿ ಮೆ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಕ್ರಿ ಡ್ರೈನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ, (91307) 4.40 
_ ಸ NST ನಾರ್‌ ಹನನ ನರ ಹಾರನ್‌ ಪರ್‌ ನಾರಾಹ ನ್‌ ಹಾಸ್‌ 


2018-19 


ಹಾಸನ 


ಹಾಸನ 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 


3054-04-337-1-09-172 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 


3054-04-337-1-09-172 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 


3054-04-337-1-09-172 
"ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 


3054-04-337-1-09-172 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 


3054-04-337-1-09-172 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 


3054-04-337-1-09-172 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 
ಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಾಮೆಗಾರಿಂಸು ೫ಸರು ಸುತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ _ ಜನ್ಯ 3೦ ಫ್‌ 


ಕಂದಲಿ- -ಬೈಲಹಳ್ಳಿ” ರಸ್ಟೆಯಿಂದ `ಇಾಗನೆ ಕೊಪ್ಸಲು. ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಬಾರೆ ಮಾರ್ಗ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ 
ಸೇರುಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.35 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಲಿಬರೀಕರೇಂ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(73313) 


ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಲಿಸಿಎನ್‌ ಬಾಗೇಶಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ದಸ್ಸೆ 
ಮಾರ್ಗ ಗೌಡಗೆರೆ. ದೊಡ್ಡಗದ್ದವಳ್ಳಿ ಎಃರಾಪುರ. ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಕೆಲವತ್ತಿ ಲಿಂಗರಸನಹಳ್ಳ 
ಕುದರಗುಂಡಿ ವೇದಾವತಿ ಕಿ.ಮೀ. 16,00 ರಿಂದ 20.00 ಕಮೀ ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬದೀಕರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (73555) 


ಕಂದಲಿ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೆಂಜದೇಪರ ಕಾಷಲ್‌ ಕಿಂಡೀಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ಜೆ ಕಿ.ಎಂ೯ 0,0) 
ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (73741) 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಬಳಿಯಿಂದ ಸೋಮನಯಲ್ಗ್ಳ ಕಾವಲು ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮೇನಹಳ್ಳಿ 


ಕುದುರುಗುಂಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ಸೆ 00೧ ರಂದ 9.00 8೩ ರವರೆಗೆ ಅಭಿಪೃದ್ಧ ಕಾನುಗಾರಿ. 
(73737) 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂಸಿ.ಎಫ್‌ ರಸ್ತಯಿಂದ ಮುತ್ತತ್ತಿ ಸೂಂಗಾಮೆ ಮಾರ್ಗ ದುದ್ದ ಕೆಲ್ಯಾಚಿ 
ಕಾಪರ್‌ ಮೈನ್ಸ್‌ ಡಸ್ಸೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 5.50 ಕಮೀ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಷಗಾರಿ, 
(73743) 

ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಜ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಏಫ್‌ 
ಗುಂಡನೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ದಸ್ನೂರು. ಕಡದರವಣ್ಯ 


ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
ಗುಳ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಸಾಲಗಾಮೆ. ನರಸೀಪುರ ರಸ್ಕೆ 0.00 


ರಿಂದ 6,00 ಕಿಮೀ ರಚರೆಗೆ ಮರು ರಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (73440) 


ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿಂಗೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳ ರಸ್ಸೆ ಕಿ.ಮಿ. 
ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (16946) 


0.00 od 8.00 é< 


4 

5 |ಹಾಸನ 
6 [ಹಾಸನ 
7 |ಹಾಸನ 
| . 


3054-04-337-1-09-172 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 


3054-04-337-1-09-172 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 


3054-04-337-1-09-172 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾನೀಣ ರಸ್ತೆ 


3054-04-337-1-00-172 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 


ಬಾಗೂರು-ಸವಿಲೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 9.00 ರಂದ 10.50 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಂರ(67300)(Ned ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಗಂಡಸಿ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ-ನೊಃಣವಿನಕಿರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳ 


ಅಭಿಷೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(57431) 


56.೦೧ ರಿಂದ 57,08 ರವರೆಗೆ ರಸ 


ಮೊಸಳಿಹೊಸಹಳ್ಳ - ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ಕೆಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಗೂರು ನವಲೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
ಬಾಗೂರು ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ - ಕಾಳೆನಹ 
ಎಂ.ಶಿಪರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳ 6.50 ರಿಂದ 


.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಪೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(75498) 


ನಎಲೆಗೇಟ್‌ ನಿಂದ ಹೋಣಿಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ಸೆ ಮಾರ್ಗ ಸವಿಲೆ ಗೇಟ್‌ ಸವಿಲೆ ಆದಿಹಳ್ಳಿ 
ಚಿಟ್ಟನಪಳ್ಳ ಆಣತಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೆರಪಳ 7.50 ರಿಂದ 8.50 ಮತ್ತು 9.50 ರಿಂದ 10.00 
ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಮಗಾಲ(7°473) 


- ಬಸಮಾಸೆ ಸಾತೆನಹಳ್ಳಿ - ಅಗೆಸರಹಳ್ಳಿ ಹೊಂಗೇಹೆಳ್ಳ 


[ENE ಸೇ 
ಅಂದಾಜು ಬೊಕ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹಸರು | ಸಾಲನಲ್ಲ | ರ್‌ಮಗಾರಿಯ ಕ ನರಫೆನಸ್ನೊ ನಿಬರವಾಗಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ k 
lines ಕಾಯುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
30.00 ಶ 16.84 ಏಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದೆ 
50.00 ಸಿ.ಡಿ.ಓಿಮಾಕೆರ 5.99 ಕಾಮಗೂರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
| ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
| 25.00 ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌ g ಸ್ನ § ನನನ 
: ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಕಿಸಿದೆ 
NS , ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಭಾಗಶಃ 
85.00 ಸಳ J 2.22 ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
| 
4 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಭಾಗಶಃ 
49.50 ಸಿ.ಡಿ.ದಿವಾಳರ' 4.55 ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
| ಗೊಂಡಿದೆ ಆಂಶಿಮ 
} ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿ: 
40.50 ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ 166 ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕು 
4 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
70.00 ಕೆ.ಶಿವಶಂಕರ್‌ 710.62 ಬಿಲ್ಲು ಪಾಷಿಸಿದ 
15.00 ಡಿ.ಹೇಚ'.ವೆರುಣ 11.44 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಣಿ 
1 p 
wicecid ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
36.60 i 2.22 ಬಿಲ್ಗು ಬರಬೇಕು 
45.00 ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ 37.46 ಕಾಮಗಾದಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊ ತಿಮ 
ps muಶaಕುಮುರ್‌ meg ಕಾಮಗಾಃ ೯ಗೊಂಡಿದ್‌ ಅಂ: 


ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಸಿಸಿದೆ 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮುತ್ತು ಇಂಡಂಟ್‌ ಸಂಳ್ಯೆ 7) 


3054-04-337-1-09-172 ಬಾಗೂರು ಕೆಂಬಾಳು ಟ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ದೆರಸಿಹಳ್ಳಿ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಚೆಕ್ಕಹರಸನಹಳ್ಳಿ-ಬಿದರೆ) ರಸ್ತೆ ಸರಪ? 1315 ರಿಂದ 1350 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ 
ಅಭಿ ಗಾಂ) 


3054-04-337-1-09-172 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


|ಜಿನಕನಕಿರೆ-ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 10.00 ರಿಂದ 11.00 ಮತ್ತು 13.00 ೦೦೭ 14,00 ರವರೆಗೆ 
"ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(75528) 

| 

ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ॥ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಎಂ.ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡೇರಿ. 
ಹೆಬ್ಬಾಳಲು. ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌. ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಂಗರಗೆರೆ. ಕಬ್ಬಳಿ ಮಂಡಕನಹಳ್ಳಿ ,ದಿಡಗ, 
ಡಿತುಮಕೂರು. ಬಿದರೆಕಿರೆ, ಉಗ್ಗೆನಹಳ್ಳಿ Ke ಸರಪಳಿ 24.00 ರಿಂದ 25.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(76274) 


3054-04--337-1-09-172 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ | 
ಭವದಿ 


3054-04-337-1-09-172  ಕಾಂತರಾಜಪುರದಿಂದ ಟಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬರಾಳು - ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳಿ - ನೆಂದಿಪರ - 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 'ಒಳಗೆರೆಸೋಮನಹಳ್ಳಿ - ಸೊಮವಾಪುರ - ಹಾರೋಸೋಮನಹಳ್ಳಿ - ನೆಟ್ಟೀಕಿರೆ - ತವರೇಕಿಣಿ 
ಭಿವೃದ್ಧಿ [ತೆಂಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 12.00 ರಿಂದ 18.00 ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗರ(16267) 


3054-04-337-1-09-172 
[ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ಥೆ ಹುಳಿಗೆರೆ - ಮಟ್ಟನವಿಲೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪಳಿ 400 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 


ಕಾಮಗಾರಿ(76281) 


3054~04-337-1-09-172 


] 
ಹಿರೀಸಾವೆ-ಕಿರೀಸಾವೆ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ -ಕಬ್ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 10.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


{7 ಸನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ(75781) 


[ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
305 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
3054-04-337-1-09-172 

19 |ಹಾಸನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 000 ರಿಂದ 120 
ಅಭಿವ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(72041) 

ವೃದ್ಧಿ ವೃದ್ಧಿ [4 
3054-04-337-1-09-172 ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಲುಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳ ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ(72183) 


3054-04-337-1-09-172 /ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದ್ಯಾಪಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಲಿಂಗಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು 
21 |ಹಾಸನ [ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತಿ ದಿಂದ ವೈ.ಜೆ.ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 000 ರಿಂದ 1 ಕಮೀ ಮತ್ತು 
ಟಭವೃದ್ಧಿ ಮೀ. 5.13 ರಿಂದ 7.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ,(72182) 


EET 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೇಹಳ್ಳಿ-ತೊಳಲು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 300 
ಹಾಸನ , ಗ್ರಾಮೀಃ es 
22 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಸ್ತೆ. | ನಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ(172184) 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 68.00 ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 


18 ಶಾಸನ 0.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(72205) 


ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ 


ಜಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಲಕೂರು ಹೊಸಳ್ಳಿ , 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ: 


ಹಾರೋಪಷಳ್ಳಿ 


20 [ಹಾಸನ ಃ. 8.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


-ಕೆಂಬಾಳು-ಬಸವನಪುರ-! 


ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಟ್ಟನವಲೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದಡಿಗಟ್ಟ - ಜುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ - ಪೂಮಡಿಹಳ್ಳಿ - 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 56.00 ರಿಂದ ಬಿಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ 


25.00 


40.00 


50.00 


80.45 


40.00 


18.00 


18.00 


25.00 


40.00 


29.00 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕರಿಯಪ್ಪ ಚೆನ್ನೂರ್‌ 


ಕರಿಯಪ್ಪ ಚೆನ್ನೂರ್‌ 


ಎಸ್‌.ಬಿ. ಜಗದೀಶ್‌ 


'ಬಿ.ಹೌಚ್‌.ರಾಮಚಂದ್ರ 


ಎಸ್‌.ಬಿ. ಜಗದೀಶ್‌ 


ಕೆ.ಬಿ. ಉದಯ್‌ಕುಮಾರ್‌ 


ಫಾರೊಖ್‌ ಬೇಗ್‌ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಿಂಗರಾಜಪ್ಪ 


ಹೆಟ್‌.ಬಿ.ಚೆಂದ್ರೇಗೌಡ 


ಸಿ.ಎಸ್‌.ಜಯಮೂರ್ತಿ 


ಸಿ.ಎಸ್‌,.ಜಯಮೂರ್ತಿ 


N80 We 


ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


14.82 


6.66 


13.91 


17.30 


24,73 


34.28 


27.39 


'ಉಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತನನ್ನು ವಿಪರಣಾಗಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


| ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ನೀಡುವುದು. 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಅಂತಿಮ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


pe 3k 2018-19 ಖೇ ಸಾವ 
ಕ್ರ ಸಂ|[ತಾಲ್ಲೂಳು ರಿಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯ ಲಾ ಸ್ಹಾರ- 'ಅಂದಾಯು ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಜೆಳರು | ಸಾಲನಲ್ಲ | ರೌಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತವನ್ನು ಪಿವರವಾ! 
% ಯೆ K ಸೀಡುವುದು. 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
337-1-09-172 ತಾಸಿನ ಜಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂತ ಪ್ರಸಾದಿಹಳ್ಳಿ ರಣಗಟ್ಟ ಹಾಢ್ಗಗೆರೆ. | 
3 p l K 1 ಕಾಮಗಾ: ಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
23 |ಹಾಸನ |ಮುಖ್ಯಮುಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಮಾಳಗೆರೆ ಮೂಲಕ ಕಬಿ.೩.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸೆ 750 ರಿಂದ 10.40 ಕಿಮೀ, ವರೆಗೆ 30.00 ' ಸಿಎಸ್‌. ಜಯಮೂರ್ತಿ 2769 ಮಗಂ! ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 'ಅಂಫಿ 
yl %; ಸ್ತ p- f . 3 ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲಸ್ನ(72185) K i) 
I _ 
S4-04-337-1-09-172 
ನ ಪಜ Fs 4 ಕಸೆ ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನ್ನಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ | WU SRSREE ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಸಮುಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರನ 8ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ(72186) 36.00 | ಹುಳ್ಳಿ | ಸ್ವಿಥ37 ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 
54-04-3709 | WE - | 
IN ು್ಲಾಹುರ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಸಳ 0೦ ರಿಂದ 500 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾದುಗಾರಿ ದೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ತ್‌ ka 127.00 'ಜ್ಥಾನೇಖ್‌.ಎಲ್‌.ಎಸ್‌' 
ನ ್‌ = (60636) | ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
4-04-337-1-09-172 
3040 ಬ a ಬಾಚೆೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡೇನಹಳ್ಳ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ, 10.00 ರಿಂದ 11.00 H ಕಾಮುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಯ 
ಹಾಸನ |ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ SE ೬ 50.00 | ಎಂ.ಡಿ.ಸಾಗಲಾಜ್‌ 49.90 
ಅಭಿಷದ್ಧಿ ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(16212) ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
“Bosa-04-337-1-09-17> ನ್‌ ನ್‌್‌ § 1 
54-04-337-1-09- 
§ R A p P ಕುಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿನು 
[ಮುಖಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಬಾಳೆಹಳ್ಳ - ಕಾಗನೆರಿ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಂ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷೃದ್ವ ಕೆಲಸ (59533) 49.90 ಕೆ.ಎಂ. ರಮೇಶ್‌ BU 
ಅಭಿವೃದ್ಧ | ks 
YET ಮರ: ತಾಃ ರಾಜೆ ol sdk Sarr 2 a , 
3054-04-337-1-09-172 ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಗ ರಾಹೆ-48 ರಿಂದ ಹ WO ಕರೆ: 'ಹಳ್ಳಿ ಇಫರ್ಗ" ಗಿದೇಮಾರ ಬೆಳಗೋಡು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ ಅಂತಿಮ 
28 ಮುಖಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ಸೆ ಕಿಮೀ 2.50 ರಿಂದ 300 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ರ.ಮೀ 3.60 ರಿಂಧ 6.00 ವರೆಗೆ 28.92 ನಯೀಮ್‌ ಖಾನ್‌ 581 
ಹು Cas ಮ ೫ ನ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
ವೃದ್ಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(72301) 1 
SE 
54-04-337-1-09-17 
04-04-3 ಯುರ ತಾಗ ರಾಖಸಕ ರಂದ ತತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬೆಳಗೋಡು ಕಮೀ 000 ೦೦ದ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
29 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ಥೆ ಜ್ತ K ೪ 35.00 ಎಸ್‌.೩ಿ.ಸುರೇಶ್‌ 558 § 
ಸನ್ನ 335 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(72305) “ ಸಲ ಟಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
ಆಭಿವೃದ್ಧಿ Px 
0-040 
a {, BN ಸಕಲೇಶಮರ ತಾ॥ ತಂಬಲಗೆೆ - ಓಜಳ್ಳಿ - ಹುಲಗತ್ತೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷೃದ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ ೧.00 ರಿಂದ RE ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಂಶಿಮ 
30 [ee ಇತಿ ಗ್ರಾನಣ 3 1 ಮೀ ವರೆಗೇ72932) 90.00 .ಟಿ.ನ 59.25 ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
We) 
1054-04-337-1-09-172 
( 4. 4 el Hl ಆಲೂರು ತಾ॥ ಕಣದಹಳ್ಳ - ಮಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆಬಂದ ಸಿಂಗೋಡನಹಳ್ಳ-ಅಬ್ಬನ ರೆಸ್ಸೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 y ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಭಾಗಶಃ 
31 ಮುಖ್ಯಸುಂತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸ i ey 5 40.00 ಶೆಂಕರ ನಾಯ್ಯ 
3 WS = ರಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀ & 5.15 ರಂದ 665 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ(72763) ; ಬಿಲ್ಲು ಪಂಪತಿಸಿದೆ 
ಿ 
3054-04-337-1-09-172  'ಅಲೂರು ತ ರಾಯರಕೊಪ್ಪುಲು - ಕಲ್ಲಾರೆ - ಪುರೈರವನಹಳ್ಳಿ-ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ - : | INE AGES SHS 
32 |ಹಾಸನ |ಮುಖ್ಯಮಂತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಹುನುಮನಹಳ್ಳಿ - ಕುಂದೂರು ಸೇರುನ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 350 ರಿಂದ 650 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತ 28.00 :  ನೆಯೇಮ್‌ ಖಾನ್‌ 559 _ 

p i 7 ಕ ನ * ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭಿಷೃದ್ವಿ(12762) 
0S4-04-387-1-00-17 k F 4 

ಹಾಸನ Ma ಬ Lk Au ಸ ಆಲೂರು ತಾ। ಆಲೂರು - ಹುಣಸವಳ್ಳ - ಬೊಡ್ಡಕಣಗಾಲ್‌ ಮಾರ್ಗ ಕಂದಲಿ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ fie ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
; ಟು. ಮೀ ಸ ಸ ಶ್‌ | 
33 ಸ ಜನಿ ರ್ತಿ ್ಟು 560 ರಿಂದ 10.60 ಕೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿಷೃದ್ದಿ ಕೆಲಸ(72761) 40.00 ೫ 115 1 ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದೆ 
ಟ್ಟ | 
3054-04-337-1-09-172 ಹಾಸನ ಸಗರ ಮ್ಯಾಪ್ಟಿಯ ಬಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ 'ಹಾಸನ ಡೈರಿಪೃಕ್ನದಿಂದ ಸಾಲಗಾಮೆ: ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಬಾಗರಃ 
34 ಹಾಸನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಾನೀಣ ರಸ್ಟೆ 21) ಕನ್ನಾ, 2.825 ರಿಂದ 318 ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಿಂಗ್‌ ಶಸ್ತೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 40.00 oes el 3518 


Rಾರಿ.(76717) 


ಅಭಿವೃದ್ಣ ಕಾಮ 


ಬಿಲ್ಲು ಪಾಷಶಿಸಿದೆ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಅಭಿವೃಟ್ಟ ಕೆಲಸ,(88176) 


2018-19 
ಕ್ರ ಸಂ|ಶಾಲ್ಲೂಳು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯ bp ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆಯಾರರ ಹೆಸರು | ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುಗಣಿಯಾದ 
3054-04-337-1-09-172 ಕಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ಕೆಯಿಂದ ಎಂಸ್ಲಿಎಫ್‌ ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ 
ಹಾಸನ |ಮುಖಮಂತಿ ಗಾಮೀಣ ರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗುಂಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳ ಕೆಡದರವಳ್ಳಿ, ಸಾಲಗಾಮೆ. ಸರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ 5ಮೀ | di eds 4k ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಭಾಗಶಃ 
35 Kes A - 1450 ರಿಂದ 665 ಮತ್ತು 1.00 ರಂದ 1500 ಕ.ಮೀರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 74.97 k ಭ್‌ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದೆ 
ಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಕಾಮಗಾರಿ.(88402) 
3054-04-337-1-09-172 ಹಾಸನ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ( ಪೃಥ್ಧಿ ಥಿಯೇಟರ್‌ ಬಳಿ) ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಹಳೇತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇಂ ಕಾಮಗುರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲ 
ಕಾ: ೯ ತಿಮ ಬಿಲ್ಲ 
36 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 'ಮಾರ್ಗ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ಥೆ ಕ.ಮೀ.140 ರಂದ 180 ರವರೆಗೆ ಎರಡು 45.00 ಯೋಗೀಶ್‌ ಆರ್‌ 38.08 eer 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಲಸ(86713 
-04-337-1-09-172 | 
b ನಟ 188 'ಗೊರೂರು-ಚಿನಕುರುಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕಬ್ಬಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ.0.90 ರಿಂದ 1.50 ! WARIS GE [ಕಾಮಗೊರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
37 ನಿ ಠಿ ಗಾಮೀಣಿ ಕ್ತ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಸ(86710) 45.00 ೋಹನೆ ದಾಸ್‌ 3998 ಪಾವತಿಸಿದೆ 
S! ಲ” | 
3054-04-337-1-09-172  'ತೆರಣ್ಯ-ಮಾವನೂರು ಕಾರೆಕೆರೆ ಆಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಂತೆಹೊಪಲು ಮಾರ್ಗ ಚೆ.ರಾಸಟ್ಟಣ ಜಮಗಿರಿ: ಪಷರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಂತಿಮ ಜಲು 
್ಯ ಸ್ತ ) ಗ: p 
38 [ಹಾಸನ [ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 'ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ6.25 ರಿಂದ 7.445 ರಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸುತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ 90.00 ಬಿ.ಎನ್‌.ಮಂಜೇಗೌಡ 89.92 ಮತ 
ಅಭಿವೃದ್ಧ |8ಲಸ(86704) ke 
3054-04-337-1-09-172 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೋಕು ಹಿರೀಸಾವೆ-ಕಿರೀಸಾವೆ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ -ಕಬ್ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1130 
39 |ಹಾಸನ [ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ (ರಂದ 1170. 16.30 ರಿಂದ 17.00 ಮತ್ತು 25.30 ರಂದ 26.08 ರವರೆಗೆ ರಸೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ಟಿ 115.00 
ಅಭಿವ್ಯ 'ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಭಾಗಶಃ 
ಮ ETRE ನರ ವಿ mm ಸಬಕಿಸದಿ ” 
LS (ಣ ರಸ ಹೊಳೆನರಸೀಷುರ-ದಿಡಗ-ದಬ್ಬಫಟ್ಟ ಲಸ್ತೆ ಸರಪಲ 6300 ರಿಂದ 6400 ರನರೆಗೆ ರಸ್ತ 
"ದಾಸನ [ನಾ ಗಣ ಹ ಗ $50 
{ 
3054-04-337-1-09-172 
ಹಾಸನ [ಮುಖಮಂತಿ ಗಾಮೀಣ ಕ ಬಾಗೂರು ಕೆಂಬಾಳು ಟೆ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌ ರಸ್ಟೆ (ಮಾರ್ಗ ದರಸಿಹಳ್ಳಿ -ಕೆಂಬಾಳು-ಬಸಪನಪಮುರ- * 
41 ಬ್ಲ ರ ನ ಕ್ಯಹರಸನಹಳ್ಳ-ಬದರೆ) ಸರಪಳಿ 1030 ರಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಭಿವ್ಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾಂ 90.46 RC 
ಅಭಿವ | 3 ಕಾಮಗಾರಿ ರ್ಣಗೊಂಡಿಃ 'ಗಶಃ 
Se ಈ ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ರವಿ 153.93 8 ಜೂ ಪಾವತಿಸಿದೆ ಹಾಗ 
3054-04-337-1-09- \ ಸ 
I ಾಯುಪಟ್ಟಣ-ಭಾಗೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಳ 000 ರಂದ 075 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
42 |ಹಾಸನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ್ಯ ಈ p- ee 65.00 
ST ಕಾಮಗಾರಿ 
[ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 
[3054-04-337-1~09-172 
i ಸಕಸ ಬಾಗೂರು-ನವಿಲೆ ರಸ್ಥೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳ 10,50 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಸ್ಕದ್ಧಿ 2 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
43 [ಹಾಸನ pp ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ STeDBERSE) - 25.08 ಮೂಡಲಗಿರಿಣೌಡ 21.29 ಪಾವತಿಸಿದೆ 
7 | 
3054-04-337-1-09-172 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊರೂರು-ಚಿಸಕುರುಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಲೇನಹಳ್ಳಿ-ಸಬ್ಬಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ 
೧ 4 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
44 |ರಾಸನ [ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ $.ಮೀ 3.00 ರಂದ 3.30 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 350 ರಿಂದ 480 ರವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 96.93 ಐಿ.ಎನ್‌.ಬುಂಜೇಗುಡ 92 ್‌ಮಗೌರಿಪೂ ಮ 4 
ಕೆಲಸ(88241) ¥ 
3034--04-337-1-09-172 k 
"ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊರೂರು-ಚಿಸಕುರುಳ ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ಚಾಕೇನಹಳ್ಳ-ಪಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ.- ಕಾಮಗೂರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಹಾ; ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ | p) 2 .ಎನ್‌. 
48 [ಶಾಸನ 96. ತಿ ಗ್ರಾನೀಣ ರಸ್ತೆ ವು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ೦0 ರಂದ 400 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಕೆಲಸ.(88463) 98.00 ಅ ಎನ್‌ ಸೂಂಜೇಗೌಡ: | "99 ಪಾಷತಿಸಿದೆ 
Kk) 
ke 
4054-04-337-1-09-172 ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲನಹಳ್ಳಿ ಮುತ್ತುಗನ್ನೆ ಹೊನ್ನನಡಸ್ಳಿ 
೨! ಬ f 'ಮಗೂರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
46 [ಪುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹನಿಕೆ ಕೆಪಿ. ಹಾಳ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 5.15 ರಿಂದ 60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ 82.40 ಸಯ್ಯದ್‌ ಶಫೀಕ್‌ 74.77 ಸನ ನಪ ki 


sR 208-19 Ae 
ಅೆಕ್ಕ ರೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಸರು ಮತ್ತು ಇಂಟೆಂಸ್‌ ಸಂಖ್ಯ 23 4 ಅಂದಾಲು ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ i ಹ ಸ ಸ್ಬಶಿನರವಾಗಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
—Bosa-0a 3-109-7) Sರಸನರ ತಂಗ ಶಂಕರನ ದಾನ ನಾಷ್ಟಾ ತಪಯಾಡ 76 ರತ್ತಯ 'ಪಾಸಿಡ್ಳ - 
[ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ವೆ ಗಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(84720) 50.00 ಅನಿತಮುೂರ್ತಿ ನಾಯಕ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಫಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಅಭಿವೃಣ್ಣ 
3054-04-337-1-09-172 ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ಗಾವಾರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಳಿಯಾರ್‌-ಕೇರಳಾಮುರ ರಸ್ಟೆಗೆ Adhyanta 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ಥೆಯ ಸರಪಳಿ 2700 ಕರೀ ರಲ್ಲಿ ಬರುನ ಬೊರನನೊಪುಲು ಗ್ರಾನು 50.00 | Soiaricdene ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಮಗಾರಿ(88027) (Ningaraju) 
ಸ rary 
3054-04-337-1-09-17) ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಜೋಡಿಮಲ್ಲಾಪುರದಿಂಜ ತುಮುಕೂರು-ಹೊನ್ನಾವಾರ ರಸೆಗೆ ಸೇರುವ ರೆಸ್ಸ i 700 ಮೀ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ಕಾಮಗರಿ 
ಸ) ಬರು; N N £೫ p M » | ಬ 
[ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಬಂಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಅಆಪ್ರೋಟ್‌ ಲಸ್ಕೆ 75.00 ಎಲ್‌.ಎಸ್‌ ಜ್ಞಾನೇರ್‌ 50.00 ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ,(47892) ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಭಾಗಶ: ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪಶಿಸಿದೆ 
NA ಅರಸೀಕೆರೆ ತಣ ಎಂಸಿ.ಎಥ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿದರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅದಿಹಳ್ಳಿ ಬಾಗೇನಾಟ | 
ಮುಖನುಂತಿ ಗಾಮೀಣ ರಸ್ಸೆ ಗಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ,೩ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಷುಗಾರಿ(॥8724) il Wicd ais ಸೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಭಾಗಶಃ ೭ 
ಹ ದಿತಿ: (ಈ wl f WES ಪಾಷಸಿಸಿದೆ 
ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಕ ಗಡಿಯಿಂದ ಕಣಕಟ್ಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಲ 
3054-04-337-1-09-172 00 ಅಂದ 100 8.ಮೀಯಲ್ಲಿ ಬಣುವ ಮದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಸರೆಹಳ 7.00 ಕಿ.ಮೀ 600 ಮೀ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗೂಗಿ 
ಮುಖ್ಯನುಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ದಿಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಸ ಪರಿಟುತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ(88614) 99.00 ಜಿ.ಡಿ ಬಸವರಾಟು 53.48 ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಣದಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧ - ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಭಾಗಃ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
osa-04377-1-00-7  ಹಾರನಹಳ್ಳಿ-ಜಾವಗಲ್‌ ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ಜಂದ್ರಾಳು ಮಾರ್ಗನಾಗಿ ತುಮಕೂರು-ಯೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆಯ Adhiarits 
[ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.50 8. ನಿಂದ 7.00 ಕಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(87705) 50.00 Gnsiuctiois ಭನಿಸ್‌ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | (Ningaroju) 
3 -337-1-09-1 1 F F 
ಹಾಸನ oh a ಹಾನುಬಾಳು: ಎ ದೇಮುಲದಕಿರೆ. ರನ್ನಿಯಂದ' ವಢಚಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅತ್ತಿದರು ಶಿವಶಂಕರ ಕ್‌ 687 ಪ keer 
ನಿತ ಗಾ ನಿ ್ಲಾಕಿಟ್ಟಲು ಕಿ.ಮೀ 5.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲಸ(90212) 110.00 ಸಲ i y ೂಂಡಿದ್ದ iA 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 1 ಡಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಭಾಗಶ; ಬಿಲ್ಲು ಪಾಷತಿಸಿದೆ 
3054-04-337-1-09-172 ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ। ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ 48 ರಂದ ಬಾಳಿಡಳ್ಳ- ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳಿ -ಬಾಚಿಹಳ್ಳಿ - ಗೊದ್ದು | ಡ್ರೇನ್‌ ಹಾಗು ನಮ್ಮ್ಯಾಂಕ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ಕೆಲಸ 
ಹಾಸನೆ [ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ಸೆ ಮಾರ್ಗ ಸೋಸುವಾರಪೇಟಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.40 ರಂದ 14.50 ಕಮೀ ವರೆಗೆ 120.00 | ಎಂ.ಟಿ.ಬಾಗಂನಜ್‌ 67.20 ೯ಗೊಂಡಿದೆ. ರೆಸ್ಸೆ ಕೆಲಸ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭಿಪೃದ್ದಿ ಕೆಲಸ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ. ಛಾಗರಃ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದೆ 
: | A 
ಆಲೂರು ತಾ ಕಣದಹಳ್ಳ - ಮಗ್ಗೆ ನಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಂಗೋಡನಣಳ್ಳಿ ಆಬ್ಬನ ಮಾರ್ಗ ಬನ್ನಹಳ್ಳ ; ಕಾಮಗರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಏಿಲ್ಲು 
) kM) ಳ್ಳ ಅಬ್ಬ ಮ R } ಸಿ 
ಮಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 7.25 ರಿಂದ $9.75 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2943 | ಸಾಹಿಲ್‌ 360 ಪಾಮತಸಿದೆ 
ಅರಕಲಗೂಡು ಪಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟೀಪುಕ-ಕಣಗಾಲು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಟ್ಟೇಪುರ-ಗೊಬ್ಬಿಗೊಳ್ಳಿ ಮಾ PK 
ಸ್‌ £ Bl R: ೧ಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ವಿಲ್ಲ; 
ಕಾವಲ್‌-ಮಾದಾಪುರ-ಬಸವಪನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.60 ರಿಂದ 5,20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಟ ' 65.00 ಕೆ.ಎಸ್‌.ಸುರೇಶ 60.87 ಸಾಮಗ re 8 ಇ 
ಕಾಮೆಗಾರಿ(88700) ನ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗೂರಿ 
ಅಧೆಕೆಲಗ ಲ ಫ್ಲಿಪಟ್ಟಣ-ಕೊಃ ಸಿ ಸರಪಳ 16.7 ರಂದ 117 ೬ 
ನಕಲಗಾಡು ಸತಾರ್ದಾಜಿ ಮ್ಲಪ್ರರಕಸಡನೂರು ಪೆ ಸರಪಳಿ 11 ಫಜ 04 117.83 ಕೆಲರ್‌ ನಿಂಗಲಾಜಪ್ಸ 106.33 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


580 ರಿಂದ ೧80 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ ಅಭಿಷೃದ್ದಿ ಸಾಮಗರ(88710) 


3215.97 


TET DE 


ಕಿಸಿದೆ 


ಗರ ಬಿಲ್ಲು ಹಾ 


2019-20 


pe 


x 
p: 
ಗ್ಯ ವ 
5054-03-337-0-16-154 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುಖೆ -- 
ಸುಧಾರಣ: 
5054-03-337-0-16-154 
ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ - 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-16-154 


ಅನುಬಂಭ-ಕ್ಲಿ 


2 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


ಬೇಲೂರು ಕಂ ಬೇಲೂರು-ಸೋಹಮುಮಖಾರಯೇಟೆ ರನ್ತೆಯ ಕಮೀ. 
ನೇಫುನೆ ನಿಯರ. 68294 


420 ರಲ್ಲಿ 


ಅರಕಲಗೂಡು ೫ಂ// ರಉಾಸುಬಾಥನುರ-ಲರಕಣುಂಬಿ ಉಜ್ಯ ಜೆದ್ಸಾರಿ-86ರ 
ನರೆಟಳೆ 2.29 ಕಿಮಿ: ಯಸ್ತು 100 ಕಿ.ಮೀ "ಲ್ಲಿ ಸೇತುಖಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಲಯಗಂರಿ 


ಹರಿಂ ಚಟಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಟ್ರ ಯೆದಲ್ಲರಿ-8 ರ ಸರಪಳಿ 
90.60 ೫.ನೀಲಲ್ಲಿ ಖೇನುಖ' ವಿಷುರ್ಬಃ ಕಂಖಗಳರಿ 


ಹಲಸನ ೪೦, ತಿಪಟೋರು-ಮದ್ಧ ಕಂಸ ಲನ್ಲಿ ಉಜ್ಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 71 ಕಮೀ 
50.60 ರಲ್ಲಿರುಟಿ ರಟ್ಟೆಯ ಸೇತುಖೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಂಖುಗರಿ (102289) 


ಹನ ಸಗರ ಜಲ್ಳಪ್ತಿಯ ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಬುಳಿಗಿರಿರಂಗಳಬೆಟ್ಟಿ ರಾಜೆ ಕಿ.ಮೀ 
1492.74 ಲಂ 493.54 ರಪರಣೆ ಸೆಯಾಖಾಂಜರಖಾಗಿ ಯೋನ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮುಂಭಾಗ 
ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಮೋರ್‌ ಕಂಗೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಲಿ ಇರುನ ಬಪ್ಟ್ರಮ್‌ ಬಂಟರ ಡ್ರೈನ್‌ ೪ 
ಹೇತುಖೆ ನಿರು ಕಟಗಿ 


ಒಟ್ಟು 


ಬೇಲೂರು ಇಂ. ಮೂಡಿಗರೆ-ಬೇಲೂರು ದೆನ್ನೆಯ ಕಮೀ.31.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುಖೆ 


ಹನಿಕೆ-ಕೆ.ಬಿ.ಜಂಳ್‌ ರಟ್ಸಿಯ ಕಿ.ಮೀ, 


4 ರಕೆಲಗೂಯು 
3 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ಸೇತುವ - [ನರಳಲಗೂಡು ಇಂ// 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-16-154 
4 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ - 
| ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-16-154 
5 ಹಾಸನ (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಸೇತುವೆ - 
ಸುಧಾರಣೆ 
iis ಸರಃತಳಿ 0.25ರಲ್ಲಿ 
| 5054-03-101-0-02-132 (ola) Mey 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತ ನೇಹುನೆಗಳು ಮುಖ್‌ ಖಿಮುರ್ರಟಃ, 68296 
2 ಹಾಸನ 05A-05-101-0-02-132 (Mies) op [weed sv. 


ಖನ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುನಗಳು 


16.30 ರಲ್ಲಿ ಸೇಪುಖಿ 
ಯುನಲೌ ನಿಮುರ್ರಣ. 68311 


3054-03-101-0-02-132 (ole) wo 
ಮುತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇಮುಟಿಗಳು 


ಬೇಲೂರು 3೪, ಸಿ.ಖಂ.ರಳ್ಮೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಮೂಕ ಬೆಕ್ಕಮೇಯೂರು ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆ 8.210 ರಲ್ಲ ಯೇತುಖಿ ನಿರ, 68303 


5054-03-101-0-02-152 (ode) Sop 
ಖುನ್ತು ಇಸರೆ ರಸ್ತ ಸೇನೆಗಳು 


ll 


20 ಬಿಜುಗಣೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಣ ಹಂತವನ್ನು 


3 7 


150.00 § ರವಿಶಂಕರ್‌ 


ಠೌಡುಣಾರಿ ಉರ್ಣಗೋಂಡಿದೆ 


ಏಂ.ವಸ್‌, ರಂಗಾ 
ಅಂಯ್ಕುಂಗಾರ್‌ 


ಯೂರ್ಣಗೆಂಗಡಿದೆ ಅಂತಿಟು 
ಬಿಲ್ಲು ಪಡಿಸಿದೆ 


ಸೇಹಾಬೆ ಕಳವುಗಾರಿ 

ಮುಗಿದಿದ್ದು ಉಯ್ಯೂೋಟ್‌ ರಣ್ಲಿ 
ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಉಯ್ಲೋಚ್‌ 
ರನ್ರೆ ಜಗಲ ಬಗ್ಗೆ 


150.00 ಎಂ.ಏನ್‌.ಲೋಕೇಂಶ್‌ 


ಇಬ್ಬಂರಲಡಲ್ಲಿ ದೋ 
ಶಾಃಕಿಯು್ತಾರೆ 
ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ ಪಕರರನ್ಕಿ 
ತುಂಡೂಲಶಿಗೆ 7-01-19 
| ಬ್ರಿಸಿದೆ. 


ಹೆಚ್‌ ಎನ್‌ 


150.00 f 
ರಾಮಗೌಡ 


ಅಂದಾಜಿ ಆಟ್ಸಿ 
ಪುಂಚರಂತಿಗಗಿ ಆತು, 
aon ನoಯರ್‌ ettor 


1000.00 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

ಕಾಮಗಾರಿ 
7.92 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಬೇಲೂರು ಸಾಲ್ಲೂಕು ಹಗಿಳಿ ನ ಐಯಾನ್‌ ರನ್ನ ಕರೀಕಟ್ಟೇಡಳ್ಳಿ ಪತ್ತಿರ ಕಿಮೀ 
17,80 ರ ds Daurw. (92036) 


Work Completad 


5054-03-101-0-02-132 (send) ಲ್ಲ 


ಮತ್ತು ಇತರೆ ರ್ತಿ ನೇಠುನೆಗಳು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವವರ 


236 


3 


ಬೇಲೂರು ಈಲ್ಲೂಕು 
ಮಾರ್ಗ 
(92114) 


ಬಿ.ಟಿ.ರೆನ್ತೆಯಿಂದ ನಿಕಿ ುಲುಗುಂಡಿ 
8.ಬು.ಪಿ.ಬಿ.ಸೇರುಪ ರಸ್ತೆ. ಕಿಮೀ. 3.50 


ಕಂಬೇನಹಳ್ಳಿ 
ರಲ್ಲಿ ಸೇತುಬಿ ನಿರ್ಮಣ. 


5054-03-337-0-17-154-00ಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ಸೆಧಾರಣೆಗಳು 


[ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ಬೈಖಶನ್‌ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಣ್ಷಿ ಸುತ್ತು ಕಿೀರಟೂರು-ದುಡ್ಡ- 
ಮಂಸನ (೦೪ಜ್ಯ ಯೆದ್ದಾರಿ ನೆಂಬ್ಯ-71)ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಲ್ಯ ಉೆದ್ದಾರಿ ನಂಬ್ಯೆ-71ರ (ಡೈರಿ 
[ನರ್ಕಲ್‌ನಿಂಡ ಬುತ್ತೇನೆಯಳ್ಳಿ) ರನ್ಷೆಯ ಸುಂ00 ೧೦ದ 0.455ದರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 4 ಪಛದ 
ರಸ್ತಯಿಂದ 6 ಭದ ರನ್ಷಿಯಲ್ನಿಗಿ ಅಭಿನೃದ್ಧಿಪಡಿನುನ ಕರರು0(39818) 


5054-03-337-0-17-154-0uey ಖದ್ದಾರಿ 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಯಾಸನ ೫: ಹಳೇಬೀಡು - ಅಸೇಟೌಕೂರು ಬನ್‌ಯೆಟ್‌-21 ರಳ್ಗೆಯ ತನೀ 1290 ೦ಂದ 
31.70 ಹಲೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭುಬೃದ್ಧಿ ಅನುಗಾಲ (ಬದಲಿ ಕಅಯಗರಿ) (ಇಂಡೆಂದ್‌ ಫಂ 35679 ) 


5054-03-337-0-17-154-cee್ಯ ಯದ್ದಾರಿ 
ಸುಧಾರಣಿಗಳು 


5054-03-337-0-17-154-00u್ಯ ಯೆದ್ದಾರಿ 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-03-337-0-17-154-00್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054 -03-337-0-17-154-0ey ಯದ್ಯಾರಿ 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-03-337-0-17-154-0e4, dp 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-03-337-0-17-154-0ee ಯೆಬ್ಬಾರಿ 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-03-337-0-17-154-00್ಯ ಖೆದ್ದಾರಿ 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಸಕಲೇಶಪುರ ೫ರ ಜನಲ್ಲಲುರ-ನಣಗೂರು ಯಯಾ  ಈಸುಬೂಳು-ಆನೆಮುಯಲ್‌-ಜಲರಣೆರೆ- 
ಬ್ಯಾಕರನಲ್ಳಿ- ಯೆನ್ಬೊರು-ಜನ್ಳಾರುರ-ದಣಗೂರು ೦೬ ಸಂಖ್ಯೆ 107ರಲ್ಲಿ 7.00 ನಃ ಕಮೀ ೦ಂದ 
57.84 ಕಿ.ಮಿ ಹರೆಗೆ ರನ್ನ ಅಭುಖೃದ್ಧಿ ಕಅಮುಗಂರಿ (25383) 


ನಕಲೇರದುತೆ ೦/1 ಅಳ್ಬಾಯರ - ನೂಗೂರು ರಸ್ತೆಯ ಅಂಟುಗುಸಡನಂಯಳ್ಳಿ ಬಳಿ ೦ವಟ್ಛಂನ್‌ 
ನಿಪ ಂಂ(:6113) 


ಯಂಸಳರ ಅಲಲ್ಯೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟಿ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗಸಬೆಟ್ಟೀರಾಹೆ ಸಂ-57) ಕಿಮೀ 47584 ರಂದ 
490.24 ರಟರೆಗೆ ಮರು ಖಂಬರೀರೆರಣ ಕುಮಗಾ೦(77317) 


'ಮುಸನ ಪಾಲ್ಯೂಕು ಬಳಗಲಕೋಟಿ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗಸಬೆಟ್ಟ(ರಆ.ರೆ ಹಂ-57) ಕಮೀ 494.34 ರಿಂದ 
1496.20 ರಃ3ರೆಗೆ ಮರು ಊಂಬರೀಕರಣ ಕಂಯಗಂದಿ(17323) 


ಖಂಸಸ ಅಲ್ದೂರು ತಿಸಟೊರು ದುದ್ದ ಯಾಸನ ರನ್ನೆಯ(ರಾಂ ಸಂ-71) ಕಿಮೀ 4900 0೦ರ 
5687 ರಜರೆಗೆ ಮರು ಉಊಂಬರೀಕರಣಂ ಕಾಖಗಂ೧(ಡೈರಿ ಬೃಶ್ತದಿಂದ ದೇಟೆಂಂಯನಟ್ಟೀಕದ 
ಪರೆಗೆ 477320) 


ಯಾಸರ ಘಾಲ್ಬೂಕು ಯಳೇಬೀಡು ಅಸೇಃಕೂರು ರನ್ಷೆಯ(0ಯೆ ನಂ-21) ಸೆಮೀ 2100 ೦೦ದ 
27.00 ರಖುರೆಣೆ ಖುರು ಉಲಂಬರೀಕರಣ ಯಗೂ ಕಿಮಿ 27.00 ರಿಂದ 2840 ರಖರೆಗೆ ಸುಿ್ಬು 
ಪಥದ ರನ್ನ ನಿರ್ಮಣ ಕಲಮುಗಂರೀ(77068) 


ಖಾನರ ಘುಲ್ಲೂಕು ಮದ್ದ ಕಲ್ಕೂಡಿ ಕಲರ್‌ ಖೈನ್ಸ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಯ ಖಾರ್ಗ 
'ಖೊಲ್ಳವರ ಅನುಗಳಳ್ಳಿ ತಿರುಪತಿಹಳ್ಳಿ ಮುಜಣಕರ ಮುುಖ್ಯು ರನ್ಟೆಯಾದ ಎಂಸಿನಾಫ್‌, ರ್ತಿ 
ಸೇರುವ ರಕ್ಷ ಸರಟಳಿ 0.00 ೦ಂದ 4.50 8ಮಿಃ ಅಭಿಖೃದ್ಧಿ Sod, (82296) 


2019-20 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುಬಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 
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Work Completed 


ಉಮಗಳರಿ ಯರ್ಜಾಗೆಟಂಡಿ NOC. 


ಶ್ರೀರಮೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 


8.ಎ್‌ 'ಆಸ್ಟಭನಾರಾ 


ಯದಗೌಡ 


2.26 ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಗಿದೆ 
30 8ನ ಡಬಬರಣರಾ ಮತ್ತು 
040 ಕಮೀ. ಲಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಲರ 
21.15 ಮುಗಿದಿದ್ದು ಡ್ರೈನ್‌ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
000 ಮುಗಿ ಮರ್ಣಾಗೆಣಡಿದಿ NOC. 
- ಬರಬೇಣಗಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. 
9.32 ಲಯಗಳು ಮೂರ್ಯಗೂಂಡಿದೆ ಅಂತೇನು 


ಂಮಗಳರಿ ಮರ್ನಾಗುಣಡಿದೆ ಆಂತಿನು 
ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕಂರ್ಮಣರಿ ಯರ್ಲಾಗೇಬಡಿದೆ NOC 
ಅಂತಿಮ ಖಲ್ಗು ಬರಬೇಲಗಿಬೆ 


ಶ್ರೀರಮೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 


ಕೆ.ಎಸ್‌ ಅತ್ವಘಖಂರಿಂ 
ಯದಗೌಡ 


ಬಿ.ಎನ್‌. ಮಂಜೇಗೌಡ 


ಕಯಗ ಯರಗಖಡಿದ NOC 


0.00 ಅಂಶಿಮು ಬಿಲ್ಗು ಬರಬೇಕಗಿದೆ 
T 7.40 ಕಿ.ಮೀ. ಡಸಲಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ 
ಮುಗಿದಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. 
111.03 


ಮಿಡಿಯಸಖ್‌ ೩ ರೋಡ್‌ ಥರಿಚಲ್‌ 
ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾದಿ ಯರ್ಲಾಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಬಿಟ್ಲು ಬರಟೇಣಗಿದ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


ವಿಡಿ 


4” 


SHSA-03-337-0-17-154 -0ey ಯೆದ್ದಾರಿ 
ನಭಾರಣೆಗೇಗ: 


ಯೋಬಳಿ ಚೌರಿಕೋಟ್ಪಲು ಳ್ರಯುದಿಂದ' ಖೇಳನೋದು-ಎಂಕಸೆಯಳ್ಳಿ-ಕಟ್ಟುರಿಗೆ ಮುರ್ಗ 
ಗೋರಸಯಳ್ಲಿ ಕಯ್ಮಧಿಣ ಕೋಟಿನ ಸೇರುವೆ ರ್ತಿ ಸೆರೆಳಳಿ 000 ರಂದ 210 ಕೆ ಸರಗ 
ಅಲಸೃದ್ಧಿ ಉಮದಿ. (83519) 


ನ್ನಲಯಖನಟ್ಟೀ ತಲಲ್ಯೂನು ಚನ್ಸಲಲಯಾರಟ್ಟಿಂ-ಸುಗ್ಗೆಳ್ಳಿ ಲ್ಲೆ (ಖುನ್‌, ಯಟ್‌-147) ಸರಪಳಿ 
1-50 ರಂದ 16.70 ರಜರೆಗೆ ಗೆಕ್ತಿ ಅಭಿಸೃದ್ಧಿ ಕಲಸುಗಳ0(76754) 


5054-03-337-0-11-154-0e), acg0 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-03-337-0-17-154-09ಜ್ಯ ಯದಿ 


ಸುಧಾರಣಿಗಳು 17.50 ರಖಲಿಗೆ ರನ ಅಳುಪೃದ್ಧಿ ಕಅಘುಗಲರ(77495) 


5054-03-337-0-17-154-00್ಯ ಯದಿ 


ಸುಧೂರಣಿಗಳು 99.27 ರಸಲಿಗೆ ರ್ತಿ ಅಭಿಖ್ಯದ್ದಿ ಕಲಯುಗಂO(77476) 


ಉಲಧರ ಸೀಲ್ಯೂಕು ಶಲಂತಿಗಲ್ಯನರು ಯಳಿಯುರು ಕೇರಳಅನುರ ರಂಜ್ಯ ಯೆದಕ್ಷಿರಿ ಸಂ-102 ರ ದುದ್ದ 


ನಬ ಟ್ಟ ಶಿಕ ಹಿರೀಖಂಖ-ಕೆಟ್ಟಿಯಳ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ (ಉನ್‌ಯಟಕ-!) ಸರಲಳಿ 0.00 ರಂದ 


ಟರ lh 
ಕಸ್ನರಾಯಸ:ೀಂ ಸಂಲ್ಲೂಕು ಆಂದ್ಯ-ಪಡಗೆಲಿ ರನ್ನ (ಐನ್‌. -47) ನರಲಳಿ 5.54 ರಂದ 


019-50 ward 
ಅಸುದಾನ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


ಡನಬರೀರೂ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತ 
100.00 
ಭರ್ಸಿಟರ್‌ ಕಲನ ಭ್ರಗಕಿಬುಳ್ಲಿದೆ 


5054-03-337-0-17-154-005, cid 


ೇಸ್ನಲಾಯಂಟ್ರೀಂ ತಾಲ್ಲೂನು ಶ್ರೀರಂಗಲಟ್ಟಿ-ಅರಹೀಕಿರೆ ರಸ್ತಿ (ಎನ್‌.ಖಚ್‌-7) ಸರಃರಳಿ 6148 
ರಂದ 6869 ಹುತ್ತು 73.52 ರಿಂದೆ 91.27 ರಜರೆಗೆ ರಣ್ಣೆ ಅಭಿಬೃದ್ದಿ ಕುಪೂು0(16044) 


ಅಉಯುಗಾರಿ ಆರಗಂಡಿಿ '3೦ಶಿಮ 
70.00 sd 
ಉಮಗಿ ಸೂರ್ಛಿಗೊಂಡಿದ ಅಂಶಿಡ 
686.00 ಘಿ 
ಬಿಲ್ಲು ಸಿಸ6ರಿಸಿದೆ 
319.00 ಉುಮಗಾರಿ ಯೂರ್ಣಗೆಟಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಸ೬ಖಶಿಸಿದೆ 
ಉಮಗಾವಿ ಮೂರ್ಗಗಂಡಿದೆ ಉಪಮ: 
1020.00 
ಬಲ್ಲು ಜರಬೇಳಾಗಿದೆ 


5054-03-337-0 17-154-00 oyD 
ಸುಧಂರಣೆಗಳು 


5054-05-337-0-17-154-cee4 5090 


ಬೇಲೂರು ಕಾಬ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು ದೇಖೆಸ್ಬಾರೆ [0 ಅಭುನೈದ್ಧಿ ಕಂಯಗೂರಿ(77417) 


ಬೇಲೂರು ನಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು 'ದೇಖಣ್ಯಾರ ರಸ್ತ ಅಭಿಸ್ಟದ್ದಿ ಕಖಂಗಂ0(17261) 


ಉಗಿ ಹುರ್ಬಾಗೊಣಿಡಿದೆ ಆಂಶಿಮ 
ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಣಗಿದ 


ಉಮಗಂರಿ ಹರರಗೊಣಡಿಟೆ ಅಂತಿಮ 
ಬಲ್ಗು ಬಲಬೇಕಗಿದೆ 


ಉಲುಗಗಿ ಡೂಸಂಗಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಶಿನು 
ಜಲ್ಳು ಒರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಗಾ AEDES Ia 
ಕಂಕ್ರಿಟೇಕರಂ ಕಲಮಂಗಿ ನಮುಗಿದಿದೆ 
ಆರಸೀಟರೆ ಟರ ಲಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿ 
ಪಮ ಅಆರ್ನಗಿ ಬಂಕ ಇದ್ದು 
ಒಸ್ಬುವರಿ ಘರಟ್ರ ನಂತರ 


ರೋರ್ಣಗೊಳಿಸಲಲಗುವ್ರದು 


ಸುಭರರಣೆಗಗು 
000A -ರಊಸ್ಸಿ ಯೆದ್ಗಾರಿ [ನಮೂದು ಲು ಬಂಗಲಕೋಟಿ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗೆಗಬೆಟ್ಟ(೧ಂ.೮5 ನಂ-57) #0x 4800 ರಿಂದ 
ಸುಥಾಬಣಿಗಳು 1475.84 Guidry ಅಭಿನ್ಯದ್ಧಿ ಕಯುIO(77416) 
ಗೆ ಜು ಭೆ 
18 054-03-337-0-17-154-0on gd |oಸೀಕದೆ ತರಲ್ಲಡ್ಟರ) ಫೀರಂಣಖಟ್ಟೀಗ-ಅರಹೀಕೆರೆ ರ್ತಿ (00೮5 ಸಂ-7) ಕಿವಿಃ 927 ರಂದ 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು 17.52 dsid ಅಖಖ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮುಗರಿ (77506) 
ಯೊಳಿಸರನೀದುರ ತಾಲ್ಯೂಕು ಯಳ್ಳಿನ್ಬುನೊರು ಯೋಬಳಿ ಯೊಳೆಬರಹೀಮುರ-ಕೆ.ಅಲ್‌.ನಗರ ರಾಜ್ಯ 
9 ಸನ O5A4-03-337-0-17-154-5್ಯೂ ಹೆರಿ [ಯದಾ ಸಂಜ್ಯೆ!08 (ನಳ್ಳಿ ಖೈನೂರು-ಸಾರ್ಲಿ್ರಟು-ಟುಂಚಗರೆಟ್ಟಿ-ನೆನ್ಬೂರು ಕಟಕ್ಸಲುಗೇಟ್‌- 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮೀಲಯ: ಈಬ್ಬಾಳು) ರನ್ಯಿ ಸೆರಸಳಿ 12.439 ರಿಂದ 12759 ಕ.ನಿಃ ವರೆಗೆ (ಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೊರು 
ಗ್ರಾಮು ಪರಿನಿಿ) ಂಂಸ್ರೀನ್‌ ಲನ್ಟೆ ಯಸ್ಸು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಕೂಲಂ ಸರಟ೨ರ(83006) 
$] § 5054-03-337-0-17-154--0y, ಹೆಬ್ದಾರಿ [ತನ್ನರಾಯಬಟ್ಟಣ ಇ ಮಂದ್ಯ-ಯಡಗಲು ರನ್ತಿ (ಎನ್‌-ಯೆಟ್‌-47) ಸರಪಳಿ 12300 ರಿಂದ 
ಸುಧಖರಜಿಗಳು 12884 ಲಟರೆಗೆ ರ್ತಿ ಅಭಿಬೃದ್ಧಿ ಹುತ್ತು ಆಗಲೀಕೆರುಃ ಕಂಯಗಾರಿ (91989) 
¥ 5054-03-337-0-17-151-0en, aScg0 [iipeats su Reuss les ಡಸ (ವ 8) AON ION Oo 
ಸುಧಾರಣಿಗಳು 31.58 ರಹಲೆಗ ಅಣಿಸೃದ್ಧಿ ಕಟರುಗಸರಿ (88052) 


023 ತಮಿ: ರೆ ಕರಮ 
ಸುರ್ಟಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಳಕೆ ಕಲಳ 
ಪ್ರಗಹಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ೀಂಬರೀಕೆರ ಊರಿ 
ಸೂೋಗಂಡಿದೆ 


ಕಮರಿ ಹರ್ಯಾಗೆಗಂದಿದೆ ಕಂತಿನ: 


=] 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ PRES 
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5054-03-337-0-17-154-094್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ |ಯಾರನಹಳ್ಳಿ-ದುದ್ಧ-ಉಂತಿಗ್ರಯು-ಕರಿಯರಪುರ-ಯೊಳಿಸರಹೀಪ:ರ) ಬನ್‌.ಯೆಟ್‌-102 ಕಿಮಿ 


[ಯಂನಸ ಅಳಲ್ಲೂಕು ಯಳಿಯಾರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೇರಪುರೆ ರಟ್ಟ (ಮುರ್ಗ ಜೆಸೀರುರ ಅರಹೀಕೆರೆ-. 


2019-20 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಜೆಸರು ಕೊಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 
ei hd - 


5 $ 7 


ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆ ನಿರಾಣ ಕ೪ಮೆಗಂರಿ (105555) 


ಜೆಟ್‌ 8 ದುಖೆಂದ್ರ 58.41 ಉಮುಗಟಿ ಕರ್ಣಗೆಂಡಿದೆ 
ಸುಧಂರಣಿಗಳು 710 ರಲ್ಲ ಮೂಲದುದ್ದ ಗ್ತಪು ಛರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರನ್ತಿ ಯತ್ತು ಕಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ k 
ನಿರ್ಮಾಣ ಟಮುಗರಲಿ. (೦೮೫ ಯೆದ್ದಾರಿ) (86867) 
5054-03-377-0-17-154-0ny aio [ನು J NE SL ಖ ಮಗಳು ಯೂರ್ಣಗೇಬಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಸ 4 ಸರುಖ ರನ (೦೪.ಯ.ನಂ-7)ಇ) ಕ.ಮಿಃ60 ರಂದ 210 ರನರೆಗೆ ಅಬಸೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 57.00 ರಮೀಲ್‌ ಕುಯುಂಲ್‌ ಕೊರಿ 0.00 ಬಲು ಸಬ್ಲಿಸಿೆ. 
ಅಗಲೀಕರಣ ಕೆಲಸ(80722) 
SSSR 'ಖಂನರ ಶಂಲ್ಲೂಕು ತಿಸಟೂರು-ದುದ್ಧ-ಯಂನನ ರಸ್ತೆ ೦೪ಜ್ಯ ಖೆದ್ಧರಿ ಸಂಬ್ಯೆ-7 ರ ಕಿಮೀ 
f; ಎ ಹದಿ [5 ೦೦6 5065 ಕಿಸ ನರಿಗೆ ಹುರು ನಿಖರ ಮುತ್ತು 50.65 ರಂದ 5190 ಕಮೀ 160.00 [ರೇಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕೊಟಭಂರಿ 54,87 ಕಾಮಗಾರಿ: ರರ್ಟಾಗೆೊಡಿದೆ. 
ನುಧಾರಣೆಗಳು 
L ಮರು ಅಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲನ(89349) 
5054-03-397-0-17-154-00%ು ಯೆ [ಟರ 3ಲ, ಶೀಸಟೂರು ದುದ್ಧ ಮಾನಸ ರನ್ತೆ ೦೮ಜ್ಯ ಯೆದ್ಸಾರಿ ಕಂಖ್ಯೆ-7) ಸ3500 ೦೦ದ 3650 ibs ಶ್ರೀನಿವಾರ್‌ ಉಟ್‌ (BSR 000 ಅಂಬುಗಟು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಮೀ ಹರೆಗ 3 ಭದ ರಸ್ತಿದೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಅಖುಗಟರಿ (ಆಜ್ಯ ಯೆದ್ದರಿ)(97879) infratcch India Lid) N 
| ಹ K ಮ 
5054-03-337-0-17-154-00ಜ ಹೆದ್ದಾರಿ [ಯನ 3೦ ತಿಪಟೂರು ಮುದ್ದ ಯಂನರ ರಸ್ತೆ ಲಊ್ಯ ಖೆಲ್ಬಾರಿ ಸು್ಯಿ-71 ಕಬಿ 3660 ರಂದ pr ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ 0ನ (BSR 000 ಯಗಟಿ ಆ್ರಗಶಿಯಲ್ಲದೆ 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು 39.328 ಕವಿ* ರೆಗೆ 4 ಪಥದ ರನ್ಸಿನೆ ಅಗಲೀಕರಣ 6೪ಯಗಣರಿ (ಜ್ಯ ಯೆದ್ಬಾರಿ)(97881) Intratech India Ltd) s 
5054-03-337-0-17-154-cw ಹೆದ್ದಾರಿ ಯಸ ಅ, ತಿಪಟೂರು-ದುದ್ದ-ಕುಂನನ ರಸ್ತೆ ಲಊತ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಟೈೆ-71) ಸ.50.00 ರಿಂದ 519% 0000 ಎನ್‌ ಇಂಂಂಯಂರೆಡ್ಡಿ 000 ಆನಗ ಕ್ರಗಶಿಯಲಳ್ಲಿದೆ. 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕ.ಮಿೀ ಹರೆಗೆ ರನ್ಷೆ ಏರಯ ಬದಿ ಉಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿಪುರ್ಕಟ. (102145) £ k 
|ಯಾಸನ ಈ, ತಿಪಟೂರು-ದುಡ್ಧ-ಖಂನನ ಆಜ್ಯ ಯೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖೈ 1 ರ ಸಃ 3649 ರಿಂದ 
5054-03--337-0-17-154-0e ಖೆದ್ಯಾರಿ je S 
p 37.456 & 3515 ೦೦ದ 37.69 ಕಮಿಃ ಖೆರೆಗೆ 4 ಧದ ರನ್ಷೆಗ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಲಯಗಾದಿ(ರಂಜ್ಯ 495.00 ಶಿನಿದಸ್‌ ರಾನ್‌ (BSR 0.00 ಯುಟಲೆಟ ಶೀಥ್‌ಟಿಂಗ್‌ ಕಲರ ಆಗಬೀಕು 
ki ಸಂ [ಯೆದ್ದಾ೦(95928) Ialratech India Ltd) 
5054-03-337-0-17-154-094 ಖೆಲ್ದಾಂ |ಯಾನನ ಈ. ತಿಟೂರು-ದುದ್ದ--ಂಸರೆ ರಾಜ್ಯ ಯೆಣಳ್ಸಿರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ರ ಸಃ 37456 ರಿಂದ 495.00 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ರಾನ್‌ (BSR ಮುಟಟ ಕಧ್‌ಟಂಗ್‌ ಕಲನ ಆಗಬೇಕು 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು 10.956 ಕಿಿಃ ರೆಜೆ 4 ಖಥದ ರನ್ನಿದೆ ಅಗಲೇಕರಟಂ ಅರಗಟರಿ(ರಂಟ್ಯ ಯೆದ್ಬಾರಿ್ಗ(95930) Infratech India Ltd) 
WN dl 
5054-03-337-0-17-154-06 ಯೆದ್ದಾರಿ |ಯಂನನ ಈ, ತೀರಟೂರು-ದುದ್ಧ-ರಂಸನ ಜ್ಯ ಯೆಬ್ಧಾರಿ ಸಂನ್ಯೆ 7 6 ನಃ 40956 ರಿಂದ 490.00 ಹ್ಞನಿಣಾನ್‌ ೦೫೮ (BSR i045 [ಮುಟಲಟ ಶಿಭ್‌ಟಂಗ್‌ ಕಲಸ ಅಗಟೇಕು 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು 44178 ಕಿನ ಹರಗೆ 4 ಪಥದ ರನ್ನಿಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಂಮಗಂರಿ(ರಜ್ಯ ಯೆದ್ದಾರ(95929 Infratech India Ltd) 
k ಕಃ gs ಸಾಸ ತ್ಷಢ ಸನಕ _ | ಎಬ್‌ಬ್ಯೂಂಕ್‌ಯಂಟ್‌ 
5054-03-397-0-17-154-un ಬೇಲೂರು ಇನಿಲ್ಲೂಕು ಬಲಕೆ ಬಟಿನಿಕಣರಿರುನ್ಳ [3 Fug 5 a ಹರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಂಕ ಕೆಲನ 
ವಟಗಳು i) 45545 ರಿಂದ 45575 ಕ&ಮೀನರೆಗೆ ಕೆರೆ ಖರ ಭುಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತಿ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ 70.00 'ರಮೇದ್‌ ಕುಮರ್‌ ನೋಟಂರಿ 30.42 ಚ್‌ತಿಯಲ್ಲಿದ ಅಂಶಿನು ಬಿಲ್ಲು 
'ಅಭುಖೈದ್ಧಿಸಡಿಸುಪ್ರದು. (ಚಿಕ್ಕಬ್ಯಾಡಿಗೆರೆ ಸೆರೆ ಕುರಿ) (88903) ಬರಬೇಣಗಿದೆ 
್ಗ ; ಸಸಿಯ ಬಾಗಲಕೊಟ ಬಳಿನದಿರಂಗಳವಟ್ಲಿ ರಾಖಿ ಕವಿ 127 
Wu d-iFisk ces ಅನನ ನಗರ ಹ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗಳಬೆಟ್ಟಿ ೮. ಕಮೀ 49274 ರಿಂದ ಮನಯ ನನ ಮಮಾ; 
ಹಿ ಖದಣ್ಞ 493.54 ರಸರೆಗೆ ಸಮಾಖಖಂಶರನಾಗಿ ಹೊಸ ಕೋರ್ಟ್‌ ಖಯುಂಯಂಗ ಹೌಸಿ ಬೋರ್ಡ್‌ 495.00 0.00 ಮ 


ಬಬಂಲೆವರೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್‌ 


ಅಂಬಾಜು ಮೊತ್ತ" 
(ರೊ. ಲಕ್ಷ) 


2019-20 ಬಿಡುಗಣೆಯಾದ 
ಅನುಬಾನ 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಬ್ಹು ಲ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ದೆಸರು ಕುದುಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 


3 


ಯಸ ಸಗರ ಕ್ಯಪ್ತಿಯ ಬಂಗಲಕಿೋಟಿ ಬಿಳಿಗಿಂಿರೆಂಗನಬೆಟ್ಟಿ ಯೆ ಕಬಿ: 492.74 ರಂದ 
493.54 ರನರೆಣೆ ಸಪಾಉಂಂತರನಾಗಿ ಯೊಸ ಸೋಟ್ಟ್‌ ಮುಂ ಯೌಹಿಂನ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ 
ಉಲೆಬನಿಯಲ್ಲಿ ಯಲಿ ಇರುವ ನ್ಟಾಮ್‌ ಉಬರ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ ಸರಖಳಿ 025 ರಲ್ಲಿ ನೀಳುಖೆಗೆ 
ಅಖ್ರೋಕ್‌ ನಿಖರ ಉಬಹುಗರಿ 


5054-03-337-0-17-154-0e ಹೆದ್ಬಾಿ 
ಸುಧಿಂರಣಿಗೆಳು 


ಅಂದಾಜಿ ರಟ್ಟ ಮುಂಜಗಪುತಿಗುಗಿ 
ಮು/ಜರಬರ ಕೇರಿಗೆ ಸಳ್ಳಿಸಿದೆ 


[ಲಾನಸ ಸಗರ ಬ್ಯಪ್ತಿಯ ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ಯೆ ಕಿಮಿ: 49434 ರಂದ 
49484 ಲನರೆಗೆ ಸಮಾಲಂಸಲಖಗಿ ಯೊನ ಕ್ಯಟಿಲ್‌ ಫೀಡ್‌ ಡೈರಿಯ(ಖರು ಆಯರ 
ಟಿಕ)ಮುಯಲಸಿದ ಕಲಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಚ್ಚು ॥8ೆರಂಡಿ ಕಂನುಗಳರಿ ಯಾಗೂ ಅಲ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ 
'ಅಭಿನೈದ್ಧಿ ಉಲಮುಗಾರಿ (109847) 


5054-03-337-0-17-15d-0u0, acd 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಆಂಣಂಜು ಉಟ್ಟಿ ಮುಂಣಟಯಾಕಿಗಂಗಿ 
ಮು:ಜಖರನರ ಕೆಟರಿಗ ಸ್ಗಿಸಿದೆ 


1486200 


1206.11 


5054-03-337-0-17-160-00e, ಹೆದ್ದಾರಿ 
ಸಖಬೀಕರಣ 


ಹುಳಿಯುೆ ಕೇರಳಲಲ್ರೆರ ರಣ್ತೆಯ ಅಭಿಖೃದ್ಧಿ ಹುತ್ತು ಯರು ಡಲಂಬರೀಕರಣ 
ಕುಮುಗಾರಿ: ಸರಪಳೆ 28.00 ರಂದ 33.00 (ಇಂಟ ನಂ 7979) 


ಗಾಣುಗಾರಿ ಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಲಬೋಗಗಿದೆ 


ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆಗಾಗಿ 
ಅನುಮೊದನೆಗಾಗಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 


5054-03-337-0-17-160-0u ಯೆದ್ದಾರಿ 
ಸಬೀಕರೇ 


ಲಸ ಇಂ. ಫಿರಟಿರು-ಮುದ್ದ-ಉಂನನ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬಲ್ಳರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-71 ಕಿ.ಮೀ. 
51.40 ೦೦ದ 51.೪ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಹುರು ಡಸಂಬರೀಕರಂಣ ಈುಮುಗಂಲಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅರಕಲಗೂಡು ಅಂಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಆಖೇಚೌಕೊರು ರಣೆ (ಅಟ್ಟ ಹೆದಣ್ಬಿರಿ-21) 
ರ ಬೈಲ್‌ ರಸ್ತಿಯಂದ ಅ.ಳೆ.ಕೈ ಖೈಶ್ತದಿಂಡ ರ.ಈ-21ರ ರಟ್ಲಿ ನ63.508ಮಿೀ 


054-03-337-0-17-160-50ny ಹೆಬ್ಗಾರಿ 


Rajasab | 


ಸನೀಕೆರ ಸೇರುಜೆ ೮ನ್ಲೆ ಸಿ00 ರಿಂದ 100೫.ಮಿೀ ಈಗ; 6100 ೦ಂದ ಹಂಟಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ Banagar ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಹೇರುವ ರೆಸ್ತಿ 800೦೦ದ ೧.70೫ರೆಗೆ ಅಭುಬೈದ್ಧಿ ಕಂಯುಗಂ೦(36280) ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


058-03-337-0-01-154 (ard) ey [Sud ದೂರು ಮಾದಾರ ಹನುಕಲ್ಲ ನ್ಗರ ಬನ್ನ ತವದ ಸ ಮಾವರಡಾ onil ಇರಿ ರಗದ 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ woot 5405 A ಅಂಶು ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಂಗಿದೆ 
5054-03-37 00-14 (cde) [ಶಂಕಲನಯಳ್ಳಿಯುಂದ ತಿಲಟೂಲಿ ಗಡಿಗೆ ಸೀರುಖ ರಸ್ಟಿ ಮುಗ್ಗ ಬಾಸೀಯಲ್ಳಿ ದುಮ್ಯೇನಯಳ್ಳಿ ರಣ್ರಿ ಉಗಿ ಪರ್ನಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಿಟ: 100.00 5: K & 

ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷಿಗಳೆ ನುಭಾರಣಿ ೈಅಬುನೃದ್ಧಿ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 10156 | K ಅಂಶಿಟು ಬಲ್ಲು ಬರಬೇಣಗಿದೆ 


5054-03-337-0-0-154 (aed) eg 
ಮುಖ್ಯು ರನ್ಣಿಸಳೆ ಸುಲಾರಣಿ 


[ಬೆಳಗುಂಬ ಬಂಭೀಸದಲ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಸ್ಯಗಿ ಉಮುಗರಿ ಪ್ರೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
'ಇಂಡೆಂಟ್‌ 10108 


ಸಿ.ಎಂ. ರ್‌ಮೊಂದ ಬಂಡೇರ ಗರುಡಸರ ರ ಹಡನ ರನ ಬಾಗ್‌ ಸಂತದಯ್ಳ್‌ ತಮಾ. ಗಾ 


50.00 ಸಿಎಖಸ್‌ಐಟಿ 
k 4 ಆಂತಿಟು ಬುಲ್ಲು ಬರಬೇಳಂಗಿದೆ 


S0H-03-31-0-01-54 sd) Hep [50 Oo 1000 SUS moni a NS ಾರುಗತರಿ ಫೋರ್ಣಗೆೊಂಡಿದೆ 

ಮುಖ್ಯ ರಟ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಂರಜಿ 'ಇಂಯಂ್‌ 10157 ey ಆಂತಿಟು ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಣಗಿದೆ 

SOBA (Med) sop [MAT to ಯಸನ್ಳ ಆದ್ದ ವಗ್ಗ ವವವನ್ನ 30 ರನ ನಾ Pe & RA ಜನುಣಂರಿ ಉೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
10109 A ಮುಗು 


ಖುಖ್ಯ ರೆನ್ಟಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಟು ಬಿಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ನು _ ಮ KS ಅಂದಾಜು ಜೊತ್ತ | ಗಾರರ ಹಃರು | 9-28 ನಡುಗಡೆಯಾದೆ | ರಯ. ಪ್ರಸುತ ಹಂತವನ್ನು 
ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಏನರ ಸ Ly [ (ಕೊ. ಲಕ್ಷ) ತ್ತಿ GRE iO ಪ್ರಸ್ತು: N 
1 2 _ 3 4 
5054-0337700 (oer) ಯಂಧ್ಲನಯ್‌ ಯ್ರಾಸಧನ್ಯ ಕಾನರ್‌ನ ನರನ ರಕ್ತ" ಅಭಿಷ್ಯದ್ಧ ಇಂದ್‌ 0163 iio ಉಮರ ಲ್ಲೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
¢ ಕಾನನ ು A ಅಂಶಿದು ಬಿಲ್ಲು ಬರಚೇಕಗಿದೆ 
ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ Kk) 
5054-03-337-0-01-154 (Men) sep [ನದಿ ರಮಂದ ಕಮಾನು ನರನ ರನ್ನ ಮಾರ್‌ ಬಗೊತನಪಕ್ಳಿ ಬ್ದ ಇಸ್ಟ ye ಅಉಮುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
¥ ಪಾಸ ಮುಖ್ಯ ರನ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭುನೃಣ್ಧಿ ಇಂಡಂಟ್‌ 10160 ೊಣಖಸ್‌ನ 0.00 ಅಂಶಿದು ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಣಂಗಿದೆ 
5054-03-337-0-01-154 (oSread) [ನಂಯೇಕಿರೆ ನರುಡನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದೆ ಭಾಗಗಳ್ಳಿ' ್‌ ಅಂರ್ಟುೂರಿ ಛೂರ್ಣಗೊಂಗಿದೆ 
ಶಾಸನ ಮುಖ್ಯಾ ರನ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಖರಣೆ 'ಇಂಡೆಂಟ್‌ 10176 0.00 ಆಂತಿಮು ಅಟ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 
5054-03-337-0-01-154 (oe) [ಆರಸಿತರ ಬಂಡಣರೆ ಸತ್ತ ಸರನ್‌ ಇಯ್ದ ನಗ ಅಭವ ಪಂದ್‌ 0 400 
ಯ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣ K 
ನ.ಎಂ ಕನ ಕಲ್ಯಾಖದರಯಳ್ಳಿ ರಸ್ತ ಅಯ್ಞ ಭಾಗಗಳಲ್ಲ ರನ್ನ ಅನವ್ಯ ೦5ರ ರಂದ 400 
5054-03-337-0-01-154 (oes) wg [eockotss 10107 ಉದುಣರಿ ಛೂರ್ಡಗೊಂಡಿದೆ 
i ಮತ್ಯು ರಷ್ಟಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ಆಂತಿದು ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಣಗಿದೆ 
054-03-337-0-0-14 (end) uಲಾ ನಂಸವಫ್‌ ಕಸ್ತಯಾದ ವಿದ ನರವಡ ಮಾರ್‌ ಮಾಸನ್ನಪ್ಸ್‌ ಸ್ತನ ಇಮಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹಾಸನ ಮುಖ್ಯ ರನ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ೦ಂದ 400 ಟರನೆ ಅಭಿಟೈದ್ಧಿಇಂಡಂಟ್‌ 10170 0.00 ಆಂಹಿದು ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 
'ವಿನಸೊರಾ`ಯಸ್ನಾನರ ರಸ್ತಯಿಂದ ಫೂಸ್ನ ನಯಾದ್ರ ಮಾಗ್‌ ಹಳಯಾರ್‌ ಎ ಕರಂಂನ್ಪರೆ 
RS ಹಣಿ 5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಚಿಲ್ಲಿ |ಲಷ್ಟಗೆ ಸೇರುಖ ರಟ್ಟಿ ಕಮೀ. 700 ೦ಂದ 950 ಬರೆಗೆ ನುರು ಊಬರೀಕರಂ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 0.00 ಆರ್ಣಗೊಂಡಿದ'ಅಯಿಮಗದಿಲ್ಲ 
ಯುಮ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ 24950 ¥ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 
§ 5054-03-337-0-01-154 (Meus) we |ನಎಂ. ರತ್ಷಯಂದ ಬಂಡರೆ-ಗರುಡನಾರ ರಸ್ತ ಸಹನ ಮರ್‌ ನಂದವಕ್ಳ್‌ ತನಾ: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿದು 
4 ಅಸನ ಮುಖ್ಯ ರನ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ [8.00 ೦೦ದ 10.00 ಹರೆಗೆ ಮುರು ಡರಂಬರೀಕರಣ 'ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24783 ಬಾಟತಿಸಿದೆ 
5054-05-337-0-0ISA (Cred) ನಂಸವಭ್‌ 'ರಯಾಡ ಎಸ ನರಾನ ಪ್ಪ ಹಾರ್ನ್‌ ಗಂನವಸ್ಳ ಸರಸ ₹00 ರಂದ ಟರ ದೆs0ಡಿದೆ ಅಂಶು 
is ಹಾಸನ ಮು ರಸ್ತೆಗಳಿ ನುಧಂರಣಿ 0.00 ಸರೆ ಹರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24444 ವಾಟತಿಸಿದೆ 
pi 5054-03-337-0-01-154 (eed) ney [೮5 ರಸ್ತಯಿಂದ ಕಂ ರತಿ ಸಾರ್ಗ ಬಾಗೊತನಯ್ಳ್‌ ಕವ 900 ರಡ 1000 ಬರಗ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಕಿದು 
p ಹಂಸನ ಮುಖ್ಯ ರನ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಮುರು ಅಂಬರೀಕರಂ ಇಂಡಿಂಟ್‌ 24794 ಬರಬೇಣಂಗಿದೆ 
ನ NAO (cued) wy [Son ಂಡತರ್‌ಗಡುಡರ 3 ರಡ 3 SE 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ನೆಗಳೆ ಸುಭಂರಣೆ 'ಪಾಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24842 
1 ku 54-03-337-0-01-154 (ole) wey |ಕಖಟ್‌. ಲನ್ಷಯಿಂದ 'ಸಿಎ. ರಸ್ತಗೆ ಸೇರುಟ ರನ್ನೆ ಮಾರ್ಗಿ ಬೆಳೆಗೆಂಬ ಹಾಗೂ 


5054-03-337-0-01-154 (ores) 
ಮುಖ್ಯು ರ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 
(i 


50: 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಬಾಳೇನಯಲ್ಲಿ ಕಮೀ. 000 ರಿಂದ 150 ಬರೆಗೆ ಅಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24803 


ಮಿಯಾ ಹರರ ರಂಖ 1600 ಈವಿನ ರಂದ ೫00 ರಲ್ಲ ನರನ ರ್ರ ಪಾರ 
ಚಿಲ್ಲಾ |ಯರಿಗೇಸಹಳ್ಳಿ, ಉಂಭ್ರರ ಯತ್ತು ಶಶಿಬಾಳ ಕಮೀ. 1300 ರಿಂದ 1540 ಬರೆಗೆ ಹರು 
ಂಬರೀಕರ!ರ ಇುಂಡೆಂಟ್‌ 24658 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಣಾಗಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 (Maud) 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


4 SS 


ಎಂಸಿಎಫ್‌. ರಸ್ತಯಿಂದ ಎಸ ASI ಮ್‌ Ro dS 
ಜಲ 10.00 ರಂದ 1200 ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ 
'ಐಂಡೆಂಟ್‌ 10161 


ಮರರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಶಿಡು ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಣಗಿದೆ 


150.00 0.00 


2019-20 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಆಅಸುದಾನ 


ಯರಸಯ್ಸ್‌ ದಯ ರ್ಥರೂಡ ನಂ ಸದನಂ ಪಾರ್‌ ಹೊಸದು ಪಾದ್ಯ 
'ರುದ್ರಳಯಳ್ಳಿ ಜ್ಯೋತಿಮಲ್ಸಾಯುರ ರನ್ಷಿ ಆಯ್ದ ಇಸಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಸ್ಯದ್ಧಿ (00 0೦೦5 4.00 


ಈೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಂಶಿಸ: ಉಿಲ್ಲು 
ook 10175 


ಬರಬೇಣಗಿಡಿ 


'ಬಾಕೀರಯಲ್ಲಿ ತಳರೇಳಿರೆ ಟೂರು ರಕ್ತ ಅಯ್ದ ಭಾಗಗೆಳಲ್ಲ ಆಥಿಟ್ಯದ್ಧಿ 
ಔಟ್‌ 10157 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮು ಪಿಬ್ಬು 
wren 


0.00 


0.00 


ಕನಯ ್‌ ಆರ ಇದ್ದಾ ಧಾಗಗಳಲ ಅಭನದ್ಧ ಇಂದ್‌ 016 areedolic wold ty 


ಬರಬೇಣಗಿದೆ 


ವ್ಯ RS Hed SON dg S00 loc SHO TOR WE 


ಂಬರೀಕರಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 24677 


ರೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ ಆಂಗಿದು ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


0.00 


0.00 


ನನಯ್ಳ್‌ಯಂದ SRT ET CE A ED 
[1.50 ೦೦6 930 ನರೆಗೆ ಸುರು ಊಉಂಬರೀಕರಟರ 2೧ಡಂಟ 24845 
ಹಕಿಯಾರಹರಾನ್ರರ ರಸಹೂದ ಯರಾಂಸ್ಸ್‌ ನಾಸ್ಯ ನರನ ಗ್‌ ಸ್ಪರ 
ಕಂಸ್ನಲು ಕ.ವಿ೫. 100 ೦೦ದ 300 ಹರೆಗೆ ಮರು ಅಂಬರೀಕರಂ ಇಂಡಂಟ" 24686 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲಿ ಆಂಸೀತು ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಟೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿ! ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಂಗಿದೆ 


ಶೀ.ವಿಟರಿಸಂದ 0.00 


ಕ್ಗರಂಯಕಳಣ್ಳಿ ಮಲ್ಲೂರ ಗಡಿ ಮಾಡೆ ಕಗ್ದನ ನರನ ಲಂ 
|ಅಟುವೈದ್ಧಿ 200 ರಿಂದ 4180 
'ಇಂದೆಂಟ್‌ 10112 


ಆಯೆ ಭಂಗಗಳಲ್ಲ 


ಬೊಮ್‌ 0.00 ಉಟಗಿ ೋರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಡುಗುದಿ ಪೂರ್ಣಗೆೊಂಗಿದೆ 
ಆಂತಿಟು ಅಲ್ಲು ಬರೆಬೇಣಗಿದೆ 


ಬಾಟಸಾಸ್ಳಿಯಾದ ದೊಡ್‌ ಸರನ್‌ ಮಾರ್ಗ ನರಹಳ್ಳಿ ಅದಿಪ್ಳ್‌ ಅಜ್ಜಿ 
ಧಾಗಗಳಲ್ಲ ಕ ಇಡಿ 'ಇಂಡೆಂಟ್‌ 10173 


50.00 ಬುಃವನಗ್‌ಐಳಿ 


0.00 


ಬಮನಗ್‌ಮಳಿ ed Wೂರಿ೯ಗೊಂಡಿದೆ 


0.00 


SE 


ನು 3 ಸೆಲ್ಗುಂಡಿ ರಣ್ಣ ಕಿ-ಬಿ*. 7.00 ರಂದ 8೧೧ AST Eh SSDI modo 
2478) 


ಶ್ರೀ.ಶಿಂಸಂದ ಕಾನುಗಣರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಮ ದ್‌್‌ Sc 
ಸಂಖ್ಯ + 
NE RE. 

w ಸನ 5054-03-337-0-01-154 (Mend) Bಲ್ಲ 
ಸು ರನ್ಷಿಗಳೆ ನುಧಾರಣೆ 

fi 054-03-337-0-01-154 (send) Bog 
ಟ್ಟ ರ ರಕ್ಷಗಳಿ ಎ ರಣೆ 

2 5054-03 337-001 154 154 (ocd) ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುತು ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 

23 5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನ) ಜಿಲ್ಲಾ 
F ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗೆಲೆ ನುರಂರಣಿ 

24 W54-05-337-0-01-154 (Med) ಜಿಲ 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಣೆಗಳೆ ಖುಧಾರಣೆ 

$s 5054-03-337-0-01-154 (aad) Bg 
| ಮುಖ್ಯ ರೆಣ್ಣೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ 

26 5054-03-337-0-01-154 (ares) Hop 
i ಮುಖ್ಯ ರನ್ತಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 

೫ 5054-03-337-0-01-154 (abies) By 
k ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗೆಳೆ ನುಛಂರಣೆ 

28 5054-03-337-0-01-154 (aired) Meg 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷಿಗಳೆ ನೆಧಾರಣಿ 

[5 5051-0535700 (eS) WO 
ಮುಸ್ಯು ರಣ್ಳಿಗೆಳೆ ನುಲಉರಣಿ 

BE 3054-03-337-0-01-154 (aiessd) Hy 
K ಮುಖ್ಯ ರಟ್ಷಿಗಳ ನುದಾರಜಿ 

a 3054-03-337-0-0-154 (cds) ಜಿಲ್ಲ 
| ಮುಖ್ಯ ರಟ್ಷಿಗಳೆ ಸುಬರಜಿ 

» 5054-03-37-0-0-154 (iewd) wR 
* ಮುಖ್ಯ ರನ್ತಿಣಳೆ ಸುಧಾಲೆಣಿ 

3 5054-03-337-0-01-154 (aie) og 


ಮುಖ್ಯು ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಃರೆಣಿ 


ನನಯ -ಜಾನಗಲ್‌ ನಯಂದ ಹಾದ್ರಾನ ನಾಗವಾಗ ಹನು ಹನನ ರಸ NE 
ಸೇರುನ ರಸ್ಣಿ ಕಮಿ*. 1200 ೦೦೫ 1300 ಹರು ಆಂಬರೀರಟಣ 'ಇಂದೆಂ!ನ್‌ 24704 ಶೀಶಿಬೂಂದೆ ಇಮಾಂ ಮೂರಗೊಂಡದೆ 


'ಇಂಡೌಂತ್‌ io ಕುರ ಯೋರ್ಣಗೊಂಡಿದಿ 


ನಂಸಿಸಛ್‌ ನನ್ನದರ ಗಾಡಿ ದಸ ಸರ ಸತ ಈ 
50.00 ಹರೆಗೆ ವನ 10453 

|ಯಂರಸಃಗಳ್ಲಿ HOT ರಸ್ಟೆಯಿಂದ ಬೈರಅಂಬುದಿ ಹಾರ್ಗಳಲಂಗಿ ಘಮಕೂರು' ಸ [NN 
[ಅಭುಟ್ಯದ್ಧಿಇಂಡೆಂಟ್‌ 10167 


1500 ರಂದ 2 
ಕಂಮಗರಿ ಈೂರ್ಣಗೊೊಂಡಿದ 


ಟೆಸಿದ್ದೇಶ ಇಚೆಜೆನಿಯಲ್ಸ್‌ 
ಯು್ತು ಕೆಂಟ್ರ್ರಕ್ಸರ್‌ 


ಕಗ ಮೂರ್ರಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


DAS. 


3 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


2019-20 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


5 


6 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 


7 


ವನ್‌ ಯಸ ರಂದ ಗಾಡ ETS 005 1700 ನರನ ಅಧನನ್ಧ 
5054-03-337-0-01-154 (alee) Bog [pockotss 10169 


ಮುಖ್ಯು ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ರರು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕರಗಾಡ ಸನರಾರ ನಯಾದ ಡೇವ್‌ ಕಪಧನನ್ಯ ಮಾನ್‌ ನನಸಾದ ಸಸ 
5054-05-00 es) Wy | ಭಾಗಗಳಲ್ಲ ಅಭಿನೆದಿ 
ಮಖ್ಯು ರನ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಾಂಸವ 10177 


05-05337-0-0-154 (rer) a | ಸಂಸನ್ಯುದಾಸದಂದ ನನನ ರ್ಯ ನರನ ಆನ್ನ ವಗಗಾನ್ನ ಆನನ್ಯನ್ನ 
ರಜೆಗೆ ಸುಧಃರಣಿ 'ಂದಂಟ್‌ 10179 


0.00 


ಅನುಗಾರಿ ಊರ್ಣಗೆೊಂಡಿದೆ 


0.00 


ಕಲಮಗಾರಿ ಲೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


5054-03-331-0-0-154 (Med) wg ಕನನ ಜೀನಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ಅಂಲ್ಲೂಕು ಬೀೀನಯಲ್ಲಿ-ಕಾರೇಕಿಲೆ-- ಶಿ ಶಟೊರು-ಮುದ್ಧ' ಸೇರುಣ ರನ್ಟ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸರಲಳಿ 4100 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 4800 ಕಿ.ಮೀ ಖರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಜ್ಜಬೃದ್ಧಿ 39964 


ಖಾನನ ಜಲ್ಲಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ಈುಲ್ಲೂಕು ಎಸ್‌.ಯೆಚ್‌-1 ರನ್ನೆಯಿಂಲ' ಗಂಡಸಿ ನೇರುಖೆ ಲೆ್ಟೆ ಮಾರ್ಗ 


ret ಯೋಜನೆ) ಜಲಸ್‌ [ದೂಡ್ಡಯರಗಳುಳು, ಬಾಗೀಯಾಳು ಸರಪಳಿ 080 8.ಮಿೀ ನಿಂದ 140 ಕಮೀ: ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಮುಖ್ಯು ರನ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣ [ಅಭಿವ್ಯದ್ಧ. 35962 


| 


ಖಾಸಕ ಚ ಆರರ ತಾಮ್ಯತು ಎಂಎನ್‌ ರಸ್ಷಮಾದ ಎಂಕ ಸರನ್‌ ನನ್ನ ನಾಗ್‌ 
ಪೂಖಶೆಟ್ಟಯಳ್ಳಿ ಸರಖಳಿ 200 4.೫ ನಿಂದ 4೧0 ಕಿ.ಬಿಃ ಬರೆಗೆ ರಸ್ಳೆ ಅಭಿಸೃದ್ಧಿ, 36434 16000 


5054-03-337-0-01-154 (Med) ಚೆಲ್ಲ 
ಯುಖ್ಯ ರನ್ತಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣ 


ಯಾಸನ ಜೀ ಅರಸೀಕೆರೆ ಅಾಲ್ಲೂಕು ಎಂಸಿ.ಎಳ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸಿ. ರನ್ಷಣೆ ಹಡುವ ಮಾರ್ಗ 
ಹಾಸನ OAT (au) ಜಿಲ್ಲಾ ಗೇರಿ, ಚಬ್ಣಮರ. ಕುಡುಕುಂದಿ ನರಳಿ 100 ಕನಸ ನಿಂದ 300 ಕಲೀ ದರೆಗೆ ರಕ್ತ 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಣಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ |ಅಭುಖ್ಯದ್ಧಿ. 36433 


ಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಸಂಲ್ಲೂಕು ಕಟ.ಡಿ ರಸ್ತಯಿಂದ ಕೆಂಬಅಸು ರಸ್ತೆ ಸರ್ಗ ಬಾಗೊರನೆಹಳ್ಳಿ 
ಸರಪಳಿ 4೧0 ರಿಂದ 900 8.೬ ಪರೆಗೆ ಅಭಿಹದ್ದಿ ಕೆಲಸ. 36436 
fy 


5054-03-337-0-01-154 (oes) Hog 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ 


ನಯ್‌ ಮಾದ ಎನ್‌ಎ. ರಕ್‌ ನರನ ದ ಮಾರ್ನ್‌ ಪಾವನಾ 
[ಖಳೇನರಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 220 ೦೦ದೆ 420 , 455 ರಂದ 540 ಸುತ್ತು 575 ರಿಂದ 595 
ನರೆ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ (4921) 


5054-03-337-0-01-154 (Mud) ಚಿಲ್ಲಾ 
ಖುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ 


[ತುಖಕೊರ: ಹೊ್ಬಾನರ ರಸ್ತಯಿಂದ ಹೆೆಯಾರ್‌ ಔರ ರತ್ನ ಮಾರ್ಗ ಮೊನ್ನನಮಾದ್ರೆ 
0S-03-37-0-0-14 (ಯೋಜನೆ) ಚಿಲ್‌ |ಬರರಯಲ್ಳಿ ಬಂಗೇಸಯಲ್ಳೀ ಕಮಲಂಯರ ಕರಗುಂದ ಬೋರಳಟಪ್ಪಲು ರ್ತಿ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಅಭಿನ್ಯದ್ಧಿ 9.00 ರಂದ 14.00ಇಂಯೆಂಟ್‌ 10180 


ISAS Gad) a [ವ ವಾವ್‌ 7 ನನಾದ ವಾಡ್‌ 

ಯುಖ್ಯಾ ರಣೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 8.ವಿಃ 2860 ರಂದ 3300 ರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ(9)93) 100.00 

5054-03-337-0-01-154 (Maced) we [ಅರಕೆರೆ ೫೦. ನಂಸಿಎನ್‌ ರಸ್ತಯಿಂದ ಐಸಿ ರಸ್ತ ನೇರ ರಕ್ತ ಮಾರ್ಗ ನಂಗೇನಯಕ್ಳ್‌ ರಸ್ತ io 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 1300 ರಂ: 1800 8.ಮೀರೆಗೆ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ (41641) 


5054-03-337-0-01-154 (oseard) ಜಲ್ಲಾ ಅರಸೀಕೆರೆ ೫೨. ಕೆಲ್ಲಲುಯರೆಸಲಸಳ್ಲಿ - ಅರಕೆರೆ ರಸ್ತೆ N00 Cos 06.40, 05.00 O00 640 . 
ಪ್ಯು ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಂರಣೆ 800 ೦೦೭ 09.0೦ ಮತ್ತು 1200 ರಂದ 1500 ಜರೆಗೆ ಅಲಿಟ್ಯದ್ಧಿ (49317) 100.00 


5054-03-337-0-01-154 (oe) ue [Sರನಕರ ಅ. ಪಲ್ಲವರ ಸಲದ ನನ್ನ ಕನ 70ರ ರಂದ 50 ಮತಾ 930 ರಂ 00 
[ನರೆಗೆ ಅಭಿ ದ್ಧಿ (49579) ಶ್ರೀಎಲ್‌. ಎಸ್‌. ಜ್ಥಾರೇರ 


0,00 


0.00 


0.00 


ಕೂರುಗಂರಿ ಖೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಆಂತಿದು ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಅನುಗಾರಿ ಊೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಉತಿಮು ಬಲ್ಲು ಆನತಿಸಿದೆ 


ಉಮುಸಿರಿ ಪೋ ಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಂಗಿದೆ 


ಉಟುಗಾರಿ ಯರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಂಗಿದೆ 


ಕಾಮಸಿರಿ ಟೂರ್ಣgಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಯ ಬಿಲ್ಲು ಲರಬೀಣಗಿದೆ 


ಕುದುಗದಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿದು ಬಿಲ್ಲು ಅಂಚಿಸಿದೆ 


ಉಮುಗಳರಿ ಲೂರ್ಣಗೆ4ಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕಟಸುಗಾರಿ ಲರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಬಿ.ಕೆ.ಗಂಗಾರ 


0.00 


ಕುಮುಗೂರಿ ೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಮೆ. ಕರ್ನಾಟಿಕ ಕ್ರಷರ್‌ 


0.00 


ಉಡುಗಳರಿ ಲೋರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಣಸಿದು ಬಲ್ಬು ಬರಬೇಕಂಗಿದೆ 


ಶಿಪಾನಂದ 


0.00 


ಕಳಟುಗೂರಿ ಹೂರ್ಯgಗೊಂಡಿಪಿ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾರರ ಹೆಸರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ Ke ೯ 


1019-20 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಕಉಮೆಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 


3 


RS Rugs Sid SoldgS I ASN 160 ond 400 
ಕಿ.ಮೀ. ನರಗೆ ಅಭಿಬೃದ್ಧಿ 


5054-03-337-0-0-154 (oXarsd) eg 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಗಿಗಳೆ ಸುಧಿ 


ಸಾಹುರಾ ಮನ್ಯಾನರ ಮಾದ ಹನಿಯ ಇರಾ ಸಡನ್‌ 
ಕ.ರೀ. 210 ೦೦ದ 220 ಖುಚ್ತು ಕಮಿಃ. 1148 0೦ದ 1230 ನರಗೆ ಪುರು ಡಾಂಬರೀಕರಕ 
'ಐಂಡೆಂಟ್‌ (49380) 


5054-03-327-0-01-154 (0d) Bog 
ಯುಖ್ಯ ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಂರಣಿ 


ಅಟನುಗಾರಿ ಊಸಂಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂಶಿಡು ಬಃ 33Aಿಟಿ 


ಸುಗುರಿ ಹರ್ಣಗೆೊಂಡಿದೆ 
ಅಂಶಿ ಊ್ಗ ಬರಬೇಣಿಂಗಿದೆ 


p 


ಅದರ ಇಂ ಬಿಯರ್‌ ರಸಯಾಂಡ ಶಂಕರ ಸದ TW ರಂಡೆ 103 
ಿ.ನಿಸಸಲ್ಲ ಬರುಖ ಗ್ರಿಸು ಪರಿಮಿತಿಯಾದ  ಸೂಸೇಕೆಟೆ, ಆಸೇಸಯಳ್ಳಿ 5ದಿತ್ತು ಚಲ್ಲ್ಯಯರ 
ಗ್ರನುಗಳಲ್ಲು ಅಖ್ರೋಟಕ್‌ ಸಿಸಿ ರಕ್ತ ಗೂ ಅಭಿಸೃದ್ಧಿ ಕಕರಿಗಂರಿ. (67308) 


5054-03-337-0-01-154 (0lemd) Hop 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ತಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಲಮುಗೂರಿ ಟರ ಗೊಂಡಿದೆ 
ಆಂಸಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ಥೀಕರಗಿದೆ 


Goad wal ಂಡಸರ-ಗಯನನರ ರನ್ನ $05 300 ರ 60 30. 800 Oo 
9.00 ಕನ ಯನ್ಸು 1600 ದಿಂದ 1835 ಕಿಮೀಸಲ್ಲಿ ಬರುನ ೧್ರಖು ಪರಿಮಿತಿಯಂದೆ 
ಕುಲುನಂಕ ಯಗೂ ಮರಟಿಗಿಲೆ ಗ್ರಪುದಲ್ಲಿ ಅಲ್ರೋಟ್‌ ಸಿಸಿ ರಣ್ದಿ ಮಾಗು ಅಭುನೈದ್ಧಿ 
owed. (669) 


5054-03-337-0-01-154 (0k) Hy 
ಯುನ್ಯು ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಅರಹೀಕಿರೆ ೫೮ ಹೊನೀಯಳ್ಳಿ - ತಿಲಟೂನು - ಮುಚ್ಚ ರಿ 000 ೦೦ದ 200 ಕಮೀ ನಲ್ಲ 
ಬರುವ ೧ನ ಉ೦ಬಿಸಿಯುದ ಚಸುಣಾಯೆಳಯಳ್ಳಿ ಮುತ್ತು ನೋಯೋಸಯಳ್ಲಿ ಗ್ರಸುದಳ್ಲ 
ಅಖ್ರೋಟ್‌ ಹನಿ ರೆಸ್ಟಿ ಯಾಗ ಅಭಿಸೃದ್ಧಿ ಕಲಮೂಳರಿ, (67349) 


5054-03-337-0-01-154 (Mess) ಲ 
ಹುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಂರಣೆ 


0.00 


ರ೯ಗೊಂಡಿದೆ 
ಆಂಸಿು ಅಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕಟಮುಗದಿ £೩ 


ರ೬ಮಗನಿರಿ ಟಂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ರ ವಾಸವ ನನ್ನಾರು ನ ಬಗರಸ್ಸರ ಸಂಸಿ ಡ್ಯ ನನ ರ್ತ 

230 ೦೦೨ ೫00 ಕ.ನಿಃಸಲ್ಲ ಬರುನ ಗ್ರಹ ಸರರಿಬಿತಿಯುದ ಬಂದರ. 
[ನೌಡಸಡಳ್ಳಿ ಮುತ್ತು ಭೈರೆಗೊಂಡನೆಯಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಯುದ್ಲಿ ಅಸಸ್ರೀಕೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತ ಉಗ ಅಭಿನ್ಯಟ್ಬಿ 
[ಕಮಗಆರಿ. (67292) 


5054-03-337-0-01-154 (seed) Hg 


ಅರನೀಕೆಲೆ 
ಉನರೆಯಳ್ಳಿ, ಯೊಡ್ಡೇಸಯಳ್ಳಿ. ಚೆಕಲ್ಟಿಕಟ್ಟಿಯಳ್ಳಿ. ನಾಸಂಶಸದಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ಸೇನಹಳ್ಳಿ. ಾಯೇಸದಲ್ಲಿಗೆ 
ಸೇರುವ ರನ್ಟಿಯ ರಲಳಿ 0೧.00 ೦೦ದ 500 ಕನಸಲ್ಲ ಬೇವಿನೇಕಳ್ಳಿ ಗ್ತ್ರಯು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಅಖ್ತೀಚ್‌ ಸಿನಿ ರಣ್ರಿ ಯಗ ಅಭುನೈದ್ಧಿ ಕಯಗಖರಿ. (67093) 


3054-03-337-0-01-154 (oiend) So 
ಯುಖ್ಯಿ ರಣ್ಣಿಗಳೆ ಸುಧಜರಣೆ 


ನಿದ ಸನ್ನ `ದಖ್ಯಾನವಂದ ನ್ಲಾರಹಪ್ಪ ನಡನ ರ ಮೊರ ಹಾರ್‌” 
ಕೇಲಗಲಸುಲ ರ್ರಿ ಕೆನುನನಹಳ್ಳಿ ಕನಹ 400 ೧ಂದ 800 ಕಿ.ಮೀಸಲ್ಲಿ ಬರುಖ ಗನ 
ಪರಿಮಿತಿಯ ಕಸುಳೆಳ್ಳಿ ಮುತ್ತು ಉನುಸನುಧ್ರ ಗ್ರಾನುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಟೂಕ್‌ ಸಿಸಿ ರಕ್ಷ 
[ಯಗ ಅಭಪ್ರದ್ಧಿ ಕಂಗವಿ, (67307) 


5054-03-337-0-01-154 (05rd) Hog 
ಮುಖ್ಯ ಗಣ್ಣೆಗಳೆ ನುಧಟರಣ' 


ಅರಸೀಕೆರೆ 
[ರುಖ ಗ್ರಾಸು ಪರಿಮಿಸಿಯಾದ ಕರದಿಯಳ್ಳಿ ಮಚ್ಚು ಕಲ್ಸುಸಂನರಯಕ್ಲಿ ಗಲ್ರನುಗಳಲ್ಲಿ ಅಮ್ರ್‌ 
ಸಿಸಿ ರಣ್ರಿ ಯುಗ ಅಭಿಸ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮು. (67347) 


5054-03-337-0-01-154 (eed) ey 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ 


[ಜೆಬ್ಬಾದೇರರಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಛೇರಯಳ್ಳಿ ಕಿಮೀ 500 0೧೫ 100 ಕನಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾನು 
5೦ಿಮಿತಿಯಾದೆ ಕುನ್‌, ಯಾಕರಹಯಳ್ಳಿ. ರೋದಿಖಲ ರಣ್ಣಿ ಗ್ರುಮಯಗಳಲ್ಲ ಅಖ್ಯೇಟ್‌ ಸಿಹಿ ರ್ತ 
mei 'ಅಭಿಸ್ಪದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (67 323) 


3054-03-337-0-01-154 (ose) ogy 
ಮುಖ್ಯು ರನ್ನೆಗಳೆ ಸುಧೂರಣೆ 


0.00 ಆಂಶಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಇಲತಿಹಿದೆ 
ಉಮಗರಿ ಉರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

0.00 ಅಂತೀರಿ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಉಗಿದೆ 
ಕತುಗರಿ ಪೂರ್ಣದೋಂಗಿದೆ 

ಜಿ ಐಂ.ಬಸವರಾಜ್‌ 
ನಂಬ 0.00 ಆಂತಿಟು ಬಲು ಬರಬೇಕಂಗಿದೆ 

ಊತುಗಂರಿ 33/56೯ ಗಂಡಿದೆ 

0.00 ಆಯೀ ಬಿಲ್ಲ ಬರಬೇರುಗಿದೆ 
ಕಾಟುಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

0.00 ಅಂತಿಮ: ಬುಲ್ಲೂ ಸ್ಟೀಕರಓಡೆ 
ಕರರ 

0.00 


ಅಂತಿಟು ಊ್ಬು ಬರಬೇಣಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 2 py] 


3 
[ಅರಿತರೆ ಇ 'ಕ್ಲಾರಾಯಕನಯ್ಸ್‌ - ಅರಣೆ ಎನ್‌ ರಂದ ಎನ) ರ 
4.40 ರಂದ 670 ಕನಿ ಹಾಗೂ 720 0೦೦0ದ 1400 ಕಿಖಿರಲ್ಲ ಬಿನೆಲೇಯಳ್ಳಿ ಯಾಗ 
ಹಿರಿಯೂರು ಬಲ್ರನು ರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಖ್ರೋಚ್‌ ಸಿಸಿ ಲನ್ದಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಮಾರ. 
(66954) 


5054-03-337-0-01-154 (res) wg 
ಮುಖ್ಯು ರಣ್ಷೆಣಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


'ಅರನೀಕೆ6ೆ 50 ಯಾದಾಯರದಿಂದೆ ಯಾನಸಯಳ್ಳಿ-ಸಖ್ರಾಯ ನಲ್ಫೀಂ ಸೇರುವ ಲೆನ್ನಿ ಮಾರ್ಗ 
[ಮುದ್ಧಳಯಳ್ಳಿ. ಸುಯುಂಡಿ ರಣ್ಟಿ ಸರಖಳಿ 650 ೦೧೮ 980 8.ಮೀಸಲ್ಲಿ ಬರುನ ನು 
[ಪಂಮಿತಿಯುದ ಮುರುಂಡಿ ಮಸ್ತು ಅಣ್ಣಬಾಯ್ಯರಯಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಅಖ್ರ್ರೋಕ್‌ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
[ಯಂಗೂ ಅಭುವ್ಯಣ್ಣಿ ಕಟಯಗಲರಿ, (67293) 


5054-03-337-0-0-154 (als) : 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಂದಣಿ 


NS, 


ಅರನತರ ಇನ ಪನಯಾರಸರಾಖ್ಯರ ರನ್ನಯಾದ ಯನನ್ಸವ್ಯ ನರನ ಕಸ ಮಾಗ್‌ 
ನೀಅಲಧ್ರರ ಟೂಪ್ಪಲು ಕಮೀ 300 ರಿಂದ 500 ಕ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಬರು! ಗ್ರಮ ಪರಿಮಿಶಿಯಂದ 
ಸೀಪಾನುರಕೊಪ್ಪಲು ಮುಶ್ತು ಯರೇಯಳ್ಳಿ ಗತ್ರಯಗಳಲ್ಲ ಅಬ್ರಟ್‌ ಓಸಿ ರ್ತಿ ಗೂ ಅಭುಸೃದ್ಧಿ 
[6ಅಯುಗರಿ. (66095) 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ 
ಸುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧೂರಣೆ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ಆ ರಾಳರಸಯಳ್ಳಿಯಿಂದ ಯಳಿಯಾರ್‌-ಕೇರಳಾಯಲ "ರೆನ್ನಿ 'ಸೇರುಖೆ `'ರನ್ರೆ ಮಾರ್ಗ 


pe GEE (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ [ಟಂಕಚ್ಚಿಯಳ್ಳಿ 800 ಕ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಮ ಪಂಮಿತಿಯಾದ ಕಂಕಟ್ಟೆಯಳ್ಳಿ ಗಲ್ರಮುಗಳಲ್ಲಿ 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಅಖ್ರೋಟ್‌ ಸಿಹಿ ರಕ್ಷೆ ಯಗ ಅಭಿಸ್ಯದ್ಧಿ ಕಂನಗಂರಿ. (67089) 
[ಅರಹೀಕರೆ ಸಟ ಸಿಎಂ. ರಸ್ತಯಿಂದ ಪಾಂಡಣರೆ-ಗರಡನನಿರ ರಗ ಸನ ಕನ್ನ ಮಾರ್ಗ್‌ 
N 5054-03-337-0-01-154 (alae) ue (ನರದದಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡನಯಲ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 030 ಜಂಗೂ 270 ಕೆಮೀಳಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಮಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ ನಃ R ದೊಡ್ಡೇನಯಳ್ಳಿ ಯಾಗೂ ಕರಡಿಯಳ್ಳಿ ಗ್ರಾನು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಖ್ರೋಟ್‌ ಸಿಹಿ ರಕ್ಷೆ ಯಗೂ 
|ಅಭುನ್ಯದ್ಧಿ ಕೂಮಗಲರಿ. (66972) 
ಆ pF 5054-03-337-0-01-154 (olan) ಅರಸೀಕೆರೆ ೫ ಜಾಚಗಲ್‌-ಕೋಳಗುಂದ ರನ್ಗೆ 500 ರಂದ 10.00 8ನ ಬರಗಿ ಅಬಿನೃದ್ಧಿ. 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ (66973) 
ಅರಿತರೆ ಇಂ ವಾಹನಡಳ್ಳೆದಾಂದ ದೊಡ್ಡನಯ್ಸ್‌ ಸರನ್‌ ರ್ಸ್‌ ಮಾರ್ಗ ಗರವನ್ಳೆ 
6 ಹಾಸನ 5054-03-331-0-01-154 (aru) [ಆದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ಣಿಯ ಸರಸಳ 0.00 ರಂದ 300 ಕಿ.ವಿಃ ಹರಗೆ ಗಲ್ರನು ಟ೦ಿಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಖ್ರೋಟ್‌ 


ಯುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಃರಣಿ 


ಹಿ ರನ್ತಿ ರೂ ಅಭಿಖೈದ್ಧಿ ಕುಮಗಂದಿ. (67339) 


ಅಥರ ಇಟ 'ಮಸಯಾರ್‌-ನರಾಸ್ರರ 5 00 ರಡ 50 ಮ ರ್ಯ ನರನ 
ರಣ್ತಿ ಮುರ್ಗ ಯರಿಗೇಸಹಳ್ಳಿ. ೪೦ಳ್ರರೆ ಹುತ್ತು ಶಶಿಕಾಳ ರಸ್ಟಿ 500 ೮ಂದ 600 ಕಮೀ 
ಸುತ್ತು 1200 ರಿಂದ 1300 ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ ಬರುಖ ಗ್ರಮ ರಿವಿ:ಶಿಯಂದ ಯಂಿಗೇನರಳ್ಳಿ, 
[ತುಂಬಂಖುರ. ಗೊಲ್ಬರಯಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶಡಿಬಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಯ್ರೋಟ್‌ಿ ಸಹಿ ರ್ರಿ ಗೂ 
|ಅಭುಖ್ಯದ್ಧಿ ಕುರುಗಳರಿ, (67328) 


5054-03-337-0-01-154 (Maud) 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಭಧಾರಣಿ 


odd ಸವ್‌ ಮಾದ ಅದಕ ಸರವ ಹಾರ್ನ್‌ವಾವನ್ಥಷ್ಯಾ 
[ಪುಂಗಳಂಯರ.  ಅಲದೆಯಳ್ಳಿ ಕಮೀ 650 ರಂದ 850 ಕ.ಮೀಳಲ್ಲಿ ಬರುನ ಗಲ್ರಹು 
ವಂಿಮಿತಿಯುದ  ಅಲದಹಳ್ಳಿ ಕರಿಯಾರನಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅಖಟ್‌ ಸಿನಿ ರ್ಟ ಗೂ 
ಅಲುವೃದ್ಧಿ ಕುಯಗುದಿ. (67074) 


5054-03-337-0-01-154 (ಜನೆ) ಜಲ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ 


KN 


ಅಂದಾು ಮೊತ್ತ 


2019-20 ಬಿಡಯುಗಣೆಯಾದ 


ಹೆಸರು ಕೌಮಗಾರಿಂಯ ಹ ಹಂತವನ್ನು 
(ರೂ. ಲಕ್ಷ) ಟಿಗೆ ಪಾಸ ಅನುಬಾನ ಆಯಿ ಕ್ರ by 
ಷಿ 5 6 q 
ಕಾಮಗಾರಿ ಕೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
12400 ಎನ್‌. ನಾರಾಯಣನೆಡ್ಡಿ 10.00 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಣಗಿದೆ 
ಕಖರುಗಸಿರಿ ರ್ಜಗೊಂಡಿದೆ 
100.00 ಎಲ್‌, ಎಸ್‌.ಜ್ಞಾನೇಶ 20.00 ಅಂತಿದು ಬಿಟ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 
50.00 ರೀಕ್‌ ಕ ಕಬುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಿರೀಶ್‌: 0.00 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲೂ ವಕಿಸಿದೆ 
000 ಎನ್‌.ಬಿ.ಹೋಮಶೇಖುಂ ನುಗಂರಿ ಲೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
fii -* 0.00 ತಿದ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ಯೀಕರಿದೆ. 
FY ಕಂಗಳ ಲೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
50.00 ಉಮೇಶ್‌ 9.60 ಅಂತಿದು ಬಿಲ್ಲು ಜಾನಸಿಸಿದೆ 
ಕಾನುಣಾರಿ ಯೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
20000 12.10 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಎಸ್‌.ಎಂ. ಲ್‌ ಕಯಗಳರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
100.00 ಬ 10.68 ಅಂತಿದು ಬಿಲ್ಲು ಅಾದತಿಸಿದೆ 
ಎಸ್‌.ಎಂ. ಅಬ್ದುಲ್‌ ಕುರುಗಳು ಈೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
10000 ಹಫೀಸ್‌ 13.93 ಅಂತೆದು ಬಿಲ್ಬು ಜಾಚತಿಸಿದೆ 
4, ಕಾಡುಗಾರಿ ಲೂೋರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
50.00 ಜಿ.ಸಿ. ಮಂಜಣ್ಣ 504 ಆಂಶಿನು ಆಲ್ಸು ಸೀಸೆ 


ಮುಖ್ಯ ರೆ್ಣಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಮುಖ್ಯ ರಟ್ಟಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಈ: ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿ ಸುಧರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (odie) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಣಿಗಳೆ ಸುಘರಣಿ 


710 


1 3054-03-337-0-0-154 (aed) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ 
2 5054-03-337-0-01-154 (05iatasd) 


ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ 
505-07 (ois) 
ಮುಖ್ಯು ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಕುಧುರಣಿ 


35054-03-337-0-01-154 (oh ce) 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (Marea) 
ಮುಖ್ಯು ರನ್ಸೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣ 


3054-03-337-0-01-154 (adie) 
ಮುಖ್ಯು ರಣ್ಷಿಗಳೆ ನುಧಾರಣಿ 


5054-03-337-0-01-154 (bed) Bp 


3034-03-337-0-01-154 (ed) wp 


3054-03-337-0-01-154 (ond) sy 


ಚಲ 


ಜಿಲ್ಲ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 


3 
oR wo ತರಾ ಸಂವುರ ಕಾರಗುಂನೆ ನರುನ ರನ್ನ ಸರ್‌ 730 ರಂದ 33 
ಕಿ.ಮೀ ಖರೆಗೆ ಗ್ರಾಹು ಉರಿಬಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಖ್ಟೋಚ್‌ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ರಾ ಅಭಿಃಗ್ಧಿ ಕಅನುಗಂರಿ. 
(67320) 


ಅಸರ ನ ಪಾರಸಸ್‌ರಾದ ಎಪಾವಕ್ಳ ನನ್ಯ ನನ್ಯ ದರತಸ್ಸ ರತ ಇ ರದ 
1000 8.ಮೀಸಲ್ಲಿ ಬರುನ ಗಯ ಪಂಬಿಕಿಯಾದ  ಐಖಯೀರಳ್ಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಯತ್ತು 
[ದುಸ್ಯೋನರಯಲ್ಲಿ ಗಲ್ರಟೇಗನಲ್ಲಿ ಅಮ್ರೋಟ್‌ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಯಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಮಗಂಗಿ. (67327) 


AT ST ETE TTT 
ಸೇರುವ ನಣಿ ಮಾರ್ಗ ತಳಲೂರು ಕೊಸ್ಸಲು, ಯೊನ್ಸೇಸಯಲ್ಲಿ, ಲಂಳರಕೆರೆ. ಕೆಲ್ಲಂಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ 
ಸರಲಳಿ 000 ೦೦ದ 100 ಕಮೀಸಲ್ಲಿ ಬಟಟ ಗ್ರಾನ: ಖರಿಮಿತಿಯುದ ಕೆಲ್ಲಂಗೆರೆ, 
'ಂಗಟ್ಟಿರೇರಲ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜೋಗಿನಲ್ಲಾನುರೆ ಗ್ರಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫೋಚ್‌ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಗೂ 
[ಆಅಭುನೃಣ್ಧಿ 8೪ನುಗಣರಿ. (67094) 


ಅದರೆ ಇಂ, ಹಾರನಹಳ್ಳಿ - ಸಮ್ರಾಯಸನ್ಯಣ ರಸ್ತ ನರರ 00 ರಂ ೧00, 1400 Co 
1500. 1500 ೧ದ 1750 ಹತ] 250 ರಂದ 2600 8ಿ.ನಬ: ಆಸರೆಗೆ ಅಭಿನೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(66971) 

Schad 0 ರ್‌ i IN ರಡ 
ಅಭಿಖೈದ್ದಿ ಕರಿಹDಿ. (66970) 


ಅರಸೀಕೆರೆ 30 ಹಾನಗಲ್‌ - ಕೋಳಗುಂದ ರನ್ಟಿ 1500 ರಿಂ 32.00 ಕ.ಪಸೀಪರೆಗೆ ಅಲುಖೈಟ್ಧ 
(66967) 


ಅನ ರಾದ ತನ್ನರದ್ಸ್‌ ಸಎಾಡನವಕ್ಕಿ ಪರದನವಕ್ಕ ಸದರ ನ ಅವನ್ನ ನವಾನಿ 
(ಭಸ್ಯಾಧೀಸ ಸೇಲಿಇಂಡೆಂಟೇ 10318 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಜಾಣರ ಹೆಸರು 


1019-20 ಬಿಡುಗರೆಯಾರ 
ಅನುದಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತನಸ್ಸು 


ಕಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಆಂತಿದು ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಳಂಗಿದೆ 


ಕಂಮುಗಳರಿ ಡಾರ್ಣಗೊಂಡಿಣೆ. 
ಅಂಶಿಟು ಇಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


50.00 


ಕಾಟುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಆಂತಿಟು ಐಿಲ್ಗು ಬರಬೇಳುಗಿದೆ 


ಕಾಡುಗರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


0.00 ಅಂತಿಟು ಬಲು ಬರಬೇತಳಗಿದ 
I ———— ಗ್‌ ರ್‌ 
ಕುಡುಗುರಿ ಪೂರ್ಣಗೆೊಂದಿದೆ. 
64,08 ಅಂತಿಟು ಬಿಲ್ಲು ಬರಟೇಣಗಿದೆ 
ಕಾಟುಗಂು ಈೂರ ಗೊಂಡಿದೆ. 
30.00 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇರುಗಿಟೆ 
ಈಗ aero 
0,00 


ವಪ” ರಸ್ಕನದ `ಳ್ಗರಪಳ್ಳ-ಮಾಚಗೌಡನಯ್ಯ್‌ ನ ಮಾಡರಿಕೂನ್ನಲ ಹರದನವನ್ಸ ಮಾ 
[ಅ.ಟ ರಣ್ತಿಯಿಂದ ಕೋಕಿಯಳ್ಳಿ ಸೇರುಖ ರಣ್ಣಿ ಕ.ಿ೨ 000 ೦೧೫ 530 ರೆಹಟೆಗೆ,  (ಇಂಡೆಂಟ್‌ 
[5024195) 


ಯಳಿನಲಟೀಲ ಆ ಬನಕುಲ್ವಿ ಮೂಢ್ಗನೊನ್ಸಲು ಹಾೋರ್ಗ ಗೋರ ಯ ಸೇರುಸ 


ರಸ್ತ ಕಿ.ಮಿಃ. 000 ರಿಂದ 3.50 ಸೆರೆಗೆ 

ಮಾನನಹೇವ್ರ ಇಮ್ಯಕು ಆನ್ಸ್‌ ಹಾಡ ತನ್ನರಸಾಚನಾವನವ್ಯ ಮೂವ 
(ರದಸಯಳ್ಳಿ ಸರುವ ರಸ್ತೆ ನೆರಟಳಿ ಕ.ಮೀ000 0೦ದ 6.40 6 ಚ೦ಿಗೆ ಅಭಿನೈದ್ದಿ ಕಿಸುಗಳರಿ 
(ಲಲಿ ಕಟನೂಗರಿ) (ಹಂಡೆ ಸಂ 35050) 


80.00 


5054-03-337-0-0-154 (aed) 
ಮುನ್ಯು ರಣ್ಷಿಗಳೆ ನದಣಿ 


5054-03-337-0-0-154 (ousted) 
ಸುಖ್ಬು ರಸ್ನೆಗಳೆ ಸುಭಾರಣಿ 


ಚಲ 


ಚಿಲ್ಲಿ 


ಕೆ.ಎಸ್‌ ಅತ್ನಥಳಗರಾ 
ಯಬಾಗೌಹ 


A. ಅಶ್ವ 
[vee 


0.00 


0.00 


0.00 


ಯೂಸಸ ಜೆಲ್ಲಿ ಯೂಗೇಸಲೆೀಂರುರ ಶಾಲ್ಯುಸು ಅರಕಲಗೂಡು ವಬಿಣರ ನೇ ಕೇಶ್ರದ ಉಸ್ಯಾಪ್ರಿಯ 
[ನ್ಫುಸೂರು-ಅಂನರ ರೆನ್ಟೆ ಮೊಡ್ಣಯಳ್ಳಿಯಿದ ಸಗರೆನಯಳ್ಳಿ-ದೇಖರಟಸಯದ್ದರಂಗಳ್ಳಿ-ಹಮೂಡಲಹಿಲ್ಟೆ 
ಮೂರ್ಗ ಶ್ರಸಟಾಲೆಳನುಳ ಸೇರುಪ ರಸ್ತಿ 8ಮೀ000 ಲಂದ 2100 ಕಮೀ ಬರೆಗೆ (ನೀರಾಸಲಿ 
[ರಸ ಅಭಿನೈದ್ಧಿ ( 35946) 


ಯೂಳೆಳರನೀಯುರ ಕ. ಯೊಳಿಸರೆಗೇಮುರ - ಹಯಳ್ಳಿಮ್ಯುನೊರು -ಅವಿಗ್ರಾಗು ರಸ್ತ ಅಭಿನೃದ್ದಿ 
(0.625 bo 1.625 #85) (43617) 


0.00 


EN 


A 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಶಿ: ಬಿಲ್ಲಾ 


ಬರಬೇಕಾಗಿಟಿ 


ಅಂತಿನು ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಲಗಿದೆ 


ಮೂರಡಿ ಅಂಶಿ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಣಗಿದೆ 


ಕುಮುಗಂರಿ ಮೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ 
ಆಂತಿಟು ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಣಗಿದೆ 


'೩0ಡಿಬ್ರೆ 
ಅಂತಿಟು ಬೆಲ್ಲು ಸ್ಞೀಕರನಿದೆ 


ಕಂಗು ರ 


ಕಾಮುರಿ ಯರ್ಣಗೆೊಂಡಿದೆ 


2019-20 ಬಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಜಾರರ ಹೆಸರು ಕೊಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 


3 
ST ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರವ ಣ್ಯ ಬದ್ಧ ಬಾಗಾೂದ-ವಳರಾಗತವ್ವ 
5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ರ್ತಿ ಕಿ.ಮೀ ೨1550 ರಂಬೆ 51630 6 ಹರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಬದ್ಧಿ ಇಅನುಗಲರಿ (55392) 

ಯುಬ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿ ಸುಧಾರಣೆ 


6 7 


ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಡು ಲಲ್ಲು 
ಬರೆಬೇಕಿದೆ 


ET ETT TTT TTT 
NESTE (ass) [ಡಣಯಕನೇರಲ್ಲಿ-ಖೂಡಲಕೊಪ್ಪಲು-ಯರದನಯಳ್ಳಿ ಹೇರುವ ರಣ್ಣಿ ಕಮೀ 300 ರಿಂದ 450 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಂರಣೆ ರವರೆಗೆ ಅಲಖ್ಯದ್ಧಿ ಕಅರಖರಿ (66155) 


ಲೂರ್ಣ೯ಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿದು ಬೆಲ್ಲು 


0.00 EER 


5054-03-337-0-01-154 (sersd) 
ಹುಖ್ಯ ರಸ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಂರಡಿ 


ಯೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಬು 


[ಂದ 2.00 ಕವಿಸ ವರೆಗೆ ಅಂಕ್ರೀನ್‌ ರಣ್ಟಿ ಗೂ ಡ್ರೈನಿ ನಿಖರ್ಹಂ(2100 ಕ.) (66738) ಬರಟೇಕಿದೆ 


ಖಾನಪರ ಇಲ್ದ ಅಟ ರತ್ತಮಾದ ಇನರವ್‌ಮಾಡಗಡನಯ್ಸ್‌ ಬಾಸಡ್ಯಾವ್ಪರು 
5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) [ಮಖರ್ಗಬಾನಿ, ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 2.50 ರಂದ 450 ಕಿಮೀ ನರೆಗೆ ಲಕ್ರೀಟ್‌ ರನ್ತೆ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಯಂಗೂ ಪ್ರೈ್‌ ನಿರೂಣ(20೧ ಕಿ.ಮಿ) (66753) 


ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಿದೆ 


ಹಾಸನರನೀವಾರ ಅಮ್ಬೂನು ಅಂಕಸಸಸ್ಳಿ ಗರೂಡ ಮೊಡ್ಡವಾಗತನನ್ಳ ಮಾರ್ಗ ನವನ್‌ ವನ್‌ 
5054-03-337-0-01-154 (ಟನೆ) ರಸ್ತೆಯ 56 ಛೇ ಕಿಮೀಗೆ ಸೇರುವ ರಕ್ಷೆ ಕಿಮೀ 000 ಲಂದ 250 ರಟರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 12000 
ಮುಖ್ಯು ರ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣ sed೨0 (66771) 


ಪಾಸಾಂಸರ ಾಮ್ಯನ ಕಾದ್ಯಾಡರವ್ಳ್‌-ಕ್ರನಲಾರ ಮೂಡನರ ರಮ 
054-03-337-0-01-154 (Mes) [ರಂದ 2.00, ನರೆಪಳಿ 245 ೦೦ದ 500 ಹಾಗೂ 1050 0ಂದ 1300 ಕಿಮೀದರೆಗೆ 150.00 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ' ಸುಧಾರಣೆ [ನುರುಡಖಂಬರೀಕರಃರ ಯಾಗ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ ಉಮಗಖರ(15 ಕೆ.ವಿ) (66815) 


ಹೂರ್ಯಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಸಿನು ಬಿಲ್ಲು 
ಕರಿಸಿ 


ೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಟು ಬಿಲ್ಲು 
ಸೀಕರಿಸಿದೆ 


ಬಿ.ಎನ್‌ .ಮಂಜೇಗೌಡ 0.00 


ರವರ ಸಾಮ್ಯ ಸಿಎನ್‌ಎನ್‌ ರಡ  ಮನಾನನಾನ್ಯ ಸ್ರಸಸ್ಠೆ 

SCTE A- en) [ಹೋಗುವ ನಸ ಕಮೀ 6೦೦ ೧೦ದ 018 ರವರಗೆ 540 ಮಿ: ಅಗಲಕ್ಕೆ ಕಾಂ್ರಿಟ್‌ ರಕ್ತ ಹಾಗೂ 

ಹಮ ರನಿಗಳೆ ನುಧಟರಣಿ ಂಕ್ರಟ್‌ ಟ್ರೈನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಂಗೂ ಕಿಮೀ 01೫ ೦ಂದ 180 ರಚರೆಗೆ ರನ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ 
vadne0(180 8x) (66775) 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಉಂಹಶಿದು ಬಿಲ್ಲು 


0.00 ಸೂಕಿ 


ಖನನ ಇಾಲ್ಯತು ಎಸ್‌ಎನ್‌ ರ್ಷದ ಮಾವಿಗೆ ಗ್ವಾನನ್ಠ ಪಾನು 
PO ಕಿಮಿ* 0.00 ೦೦ದ ೧0೪ ರವರೆಗೆ 550 ಮೀ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಕಂಂಕ್ರಟ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಸಗೂ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಶಿಟು ಅಲ್ಲು 
[ಕಿಮೀ 0.08 ರಂದ 190 ರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಖ್ಯದ್ಧಿ ಸರುಣ೦(13) ಕವಿಸ) (66723) 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಇ 


ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ 


STORE STE IN SST STENT 
3054-03-337-0-01-154 (ಯೋಚನೆ) [ಸರಖಳಿ 540 ೦ಂದ 590 , 670 ರಿಂದ 760 ಹತ್ತು ೬00 ರಂದ 8808.ಮೀ ಜರೆಗೆ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 'ಅಭಿಸ್ಯದ್ಧಿ (41818) 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿದು ಬಿಲ್ಲು 
ಸ್ಞೀಕರಿಹಿವೆ 


ಅರನಗೊಡ ತ್ರ ಹಾಸನಯರ ಇಮ್ಯತು ಅವಗ ಡಾನಾ ಪ್ಯಾನ್‌ 
A03-3I7-0-01-154 (ard) 'ಕಬ್ಬೂರು-ಕ.ಆರ್‌.ಬೇಟಿ ರ್ರಿ ನರೆಖಳಿ 24.00 ೦೦ದ 3780 ಕಿನೀನರೆಗೆ ಅಛಿನೃದ್ಧಿ ಕಂಸಗಾರಿ 
ಯುಖ್ಯು ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ (66960) 


ಟೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


60.00 


5054-03-337-0-01-154 (oad) [ಅರಕಲಗೂರಖು ಕ್ಷೀಫ್ರ ಯೂಸೆನರಹೀಯರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಂಗರಳ್ಳಿ- ಮಾಸಬಳ್ಳಿ-ಗುಬ್ಬಿ-ಶಿಡ್ಗರಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸಲಿ 17.00 ರಂದ 2760 ಕಿಮೀಖರೆಗೆ ಅಭಿಖ್ಛದ್ದಿ ಕುಂ) (6370) 


ಜೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಂಶಿಣು ಬಿಲ್ಲು 
25.00 ಬರಬೇಣಾಗಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ose) ಚಿಲ್ಲು 
ಹುಖ್ಯ ರನ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ 


ಅರಗ ಕ ಸವರ ಇನು ತಸ್ಪ-ಬನಗಳವನ ನನ್‌ ರಸ 
ಸರಪಳಿ 00೦ ೦೦ದ 485 ಕಮೀಟರೆಗೆ ಅಭಬೃದ್ಧಿ ಕಹುಗರಿ (6634) 


5054-03-337-0-01-154 (olin) ಜಿಲ್ಲ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಭಾರಣಿ 


3054-03-337-0-01-15d (0isesd) doy 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಿಖರಣಿ 


5054-03-337-0-01-154 (aces) 
ಹುಖ್ಯು ರಸ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಜಿಲಾ 


5054-03-337-0-01-154 (oes) Hop 
ಸುಟ್ಟು ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ 


(ಅನನ ೪ ಕದಲ ಲೈಂಷ್ಳ್‌'ಬಿನ್ಯಾಡ ಮುನ ನನ ನ ಸನ್‌ 
[ನೂರ್ಗ ಗುಂಡೆಟ್ಟಯಳ್ಳಿ ದಹೊರು ಕಡದರನಲ್ಲಿ ಗು್ಟೀಸಯಳ್ಳಿ ಸಸಿಗೆ ಸರನಯರ ರಸ್ಸೆ 7300 


ನನ ಅಮಾಸ ನಧಿ ೫ DD ON TERENCE 
(ಯಭ್ಬೇನಯಲ್ಲಿ-ನಂಕೀರಯಳ್ಳಿ-ರಂಗರಯಳ್ಳಿ ಇಂಯನರಯಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಯೂತಿಕಲೆ ನೇರುಸ ರನ್ನಿ 
ಅಭಿಸ್ಯ್ಧಿ ಊರಿ (ಮಂಖರ್ತಯ ಅಂದಿತು) (ಇಂ ರಂ 35093) 


ಅಂದಾಜು ಮೊಸ | 


019-20 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ro ಜಾರದೆ ಹೆಸರ ” 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಖ ಹಂತವನ್ನು 


ರಂದ 290 ಜರೆಗೆ ಅಭಿನೈದ್ದಿ ಹುತ್ತು ರಂಬಲೀಗಗಂ ಕಲರುಸುರಿ(11381) 


oa 3 ಕಂದ 'ಬೈಲೀರಳ್ಳಿ-ಬಿಕ್ಕೋಯ ರನ್ಸಯಿಂದೆ ಭಡಸಟ್‌.'ರನ್ಸ ಸರವ ಮಾರ್ಗ 
[ಕ್ಯಾಸನಯಲ್ಳಿ. ಬೆಳ್ಳೇಸಯಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಬಳಿ, ಕೃಟ್ಟಾಪ್ರರ ಕೆಬಿ: 1800 ೧೦ದ 2300 ರಟರೆಗೆ ಅಭಿನ್ಯದ್ಧ 


ಮುತ್ತು ಯಂಬಲೀಕೆರೇಂ ಕರ್ಟಲರಿ (41402) 


ಯಾನನ ಸಂ ಕಂದಲಿ ೈಲೀನಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡ "ರಕ್ಷ ಇರ ರಾಡ್‌ 3 ವರ್‌ ಇಂನ್ಸ್ನ 
ಯಷ್ಟು ಡಲಂಬರೀಕರಣ ಕರುಣದಿ (41401) 


5034-03-337-0-01-154 (obaterd) Kop 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಣೆಗಳೆ ನುಧಂರಣೆ 


[ಖಾಸ ನಗರದ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತಯಿಂದ ಯಡಿಯೂರು ಹೌನ್ನ್ಸ ನ್ನಡ ನಡನ ನನನ್‌ 
[ನಖರ್ಗ ಶೀಡಭೂಯ-ದುದ್ಧ-ಯಂಣರ ರನ್ರಿ ಹೀರು ರಪ್ಟಿ ನರಳಿ 120 ರ (ಯಡಿಯೂರು ಗ್ರನು 


[ನ೦ಿಮಿಶಿಯಳ್ಲ) ಹಾಗೂ 340 ರ (ಟೆಟ್ಟಿಯಳ್ಳಿ ಗಾರು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಅಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಗೂ 
dood Deere (60584) 


NSA-03-337-0-01-154 (oaresd) 
ಪುಖ್ಯು ರಣ್ಣಿಗಳೆ ಪುಧಾರಣಿ 


ಚಲ 


5054-03-337-0-01-154 (ores) ಜಿಲ್ಲಾ 
ಯು ಲನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (oLssen) ಜಿಲ್ಲ 
ಯುಖ್ಯ ರಸ್ತಿಗಳೆ ಸುಧುಖರಣೆ 


IOSA-03-337-0-01-154 (aiid) ಚಲ್ಲಿ 
ಯುಖ್ಯ ರಣ್ಣಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣ 


ಜಾಸರ ಸಮ್ಯಿತು ಬದಿಯ ರ್ಪಯ ನರರ ಣ್ಯ ಸಳ ಸರುವ ಇಪ್ಪ 
ಸರಪಳಿ180 ಕ.ಮೀನಲ್ಲ ಆರಂಛನಂಗುನ ಹಗೂ ಅಡೇ ರಕ್ಟೆಯ ನರೆಪಳಿ 40 ರಲ್ಲಿ ಸೇರುನ 
120 ಕಮೀ ಇರುಟೆ ಗ್ರಮ ರಸ್ತ ಉಮಗಳರಿ. (40.00 ರಂದ 120 $224)60583) 


ರಲತ ನಾಲಗಂಖು ರನ್ಸಯಿಂದ ದೊಡ್ಡನೊಂಯಗೊಸ ಮೊಸರ ರಸ್ಸಿ 8.ಮಿಃ.200 ರಂದ 
3800.2 wor ಅಭಿವ್ಯದ್ದಿ ಹುತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕರನುಗಾರಿ(3.ನಿೀ 200 ೦ಂದ 124 
IONNKET704) 


SAT Wee ಕಂದರ ಬೈಿಸ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ [Ney sa ಬಾರೆ ಮುರ್ಗ 
ಬೇಲೂರು ಆಸ್ತಿ ನೇರುಖ ರನ್ನ ಕಬೀ 420 ಅಂದ 4೪0 ರನರೆಗೆ ಅಭಿವೈಣ್ಧಿ ಜುತ್ತು 
ಂಬರೀಕಲೇರ ಕಂಟಿ (67363) 


ಮಾಸಾ ನನ್‌ ನಾರ ಪನ್‌ 
ರಟ್ಟರ ಈನಿಃ 1೫0 ರಿಂದ 4008.ಮಿೀರೆನರೆಗಿ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ ಹುಸ್ತು ಉಂಬರೀಕರಂ 
ಕಂಸುಗುರಿ,(8.ಮೀ130೦ಂದ 3.55ರಪರೆಗೆ) (67196) 


5054-03-337-0-01-154 (ote) egy 
ಖುಖ್ಯು ರಕ್ಟಗಳಿ ಸುಧಂರಣೆ 


ರಾನರ 8: ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಾಡಸಪ್‌ ಮಾರ್ಗ ಕ್ಯ ವಾವಸ 
'ಅಂರರಯಳ್ಳಿ ಬನಿ, ಚೆಕ್ಕಕೆಡೇವ್ರ ಕುಂದೂರು ಸುರ ಸೇರುಖ ರಸ್ತೆ ಕೀ 0೪0 ರಿಂದ 


7.50RCN (ee wae) (Roo Ho 35089} 


SS SS, 


ಅನುದಾನ 
ವಮ ಹಿಮವು ವ ಯ —— ಮ 
ಸತರ ನಾ | Teal ಅಂದ ಪಲ್ಯ 
ಎಂ.ಹೆಚ್‌ ಭುಹೇಶ್‌ 40.47 ಬರಬೇಣಗಿದ 
ಕಡುಗಲಿ ಹೂರ್ಣಗೆೊಂಡಿದೆ 
125,00 ಪಟ್ಸ್‌.6 ಕಂದ ಉರು) 0.00 ಇಸು; ಅಟ್ಟು ಹವೆ 
ಉನುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
200.00 ಯೆಟ್‌,ಕೆ.ರ9೧ಪರ0Nಿ 0.00 ತವದ; ಪರಾಗದ 
ಅಟುಗಣರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
150.00 ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌ ರಾಮೇಗೌಡ 0.00 1 ಅಂಶಿಡು ಬಿಟ್ಟ ಜೂೋತಕಗದೆ 
150.00 ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌ ರಾಮೇಗೌಡ 0.00 | 5ಂರುಗಾರಿ 20 ರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ 
ಕುಣಿ ಮರ್ಟ 
150.00 ಸಾರಾಯಣರೆಡ್ಲಿ 0.00 il 
He y -- 
ಅಂಗ riod 
150.00 ಯೇನ ಕಾಂತರಾಯು 0.00 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ ಬರಬೇಣಗಿದೆ 
1] ENDO Hi 
HW ಅಿಸ್ರಿರಮುಥ್‌ 7.68 ಅಂತಿಟು ಬಿಲ್ಗು ಸೀಕರಸಿದೆ 
1 ಕಾಮಗಸರಿ ೂರಗೊಂಡಿದೆ 
50.00 | ಐ.ಜಹಿದೇವರುಜೇಗೌಡ 6.00 ಅಂತಿಯ ಬಟ್ಟು ಬರಕಳಗದೆ 
ವಿನಿ ರ್ರ ಸೂರ್ಗ ಮೊರಿನುನನಾವ್ಪಮ __—— = Wi ig 
100.00 ಹೆಚ್‌ ಕೆ.ಕಾಂಪರಾಚು 0.00 
8ಿ.ಎಸ್‌ ಅಪ್ವಭರಟಲ೨ ಉಟುಗನರಿ ಈರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2000 ಯಂಗೇಡ 0.00 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಐರಬೇಕಗಿದೆ 


2019-20 ುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


6 


ಆಅಂದಾಟು ಹೊತ್ತ 
(ರೊ. ಲಕ್ಷಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿಕ ೨1) 8 ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು ಕೊಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 


3 
ನಾನ ನನರ ಪುಸ್ತ ರಾಗ್‌ ರಕ್ಷ 300 ರಂಡ 100 825 ನರಗೆ ರನ್ನ ನಿರಾಣ ರಾಗು 
|ನ3.70 ರಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್‌ ನಿರಾಣ(67258) 


3 7 


5054-03-337-0-01-154 (osu) 
ಖಯುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಂರಣಿ 


ಸಿಡಿ, ಕಿಲ ಮುಗಿಡ್ದು ರಕ್ಷೆ 
ಫರ್ನಿಚರ್‌ ಕಲನ ಚ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


15.00 


ನಾಸ ಇಮ್ಯತು  ಯಂಗುದ ಜಾನಗಲ್‌ ರನ್ನ ಜಮುರ ಹಂದ ಮುರ್ಗ 


5054-03-337-0-01-154 (tes) ug [ಭ್ರಮ್ನಲೇಪರಲಳ್ಳಿಹುದಿಯಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ ಮೂಲಕ ರಂಜ್ಯ ಯದ್ದಾರಿ ಯಳೇಬೀಡು-ಅನಟಕಿಕೂರು ರ್ರಿ 
4 ಸ್ಥಿ § 
ರನ್ಷೆಗಳೆ ್ಸ 'ನೀರುಖ ರನ್ತಿ ಕಬಿ ೧00 ರಿಂದ 7.00 ರನರಗೆ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ ಹತ್ತು awowlede(87257) 


ಉದುರಿ ಯೋರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿದು ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಣಗಗಿದೆ 


ಹಾಸನ 35,00 


ಾಪರ-ಸ್ಯೂಷ್ಠ್‌ ವನ್ಯ 'ಪೃವನದ ನನವ ಸದನ ರಸನ ತಡ ಬ್ರನ್‌ನಂಡ ಶಕೆ, 
ಜಂಸನೆ lig (ಯೋಜನ) ಜೆಲಗ್ನಿ |ತಂಕದಯೊನೆಕ್ಲಿ, ಇಬ್ಬನಿ ಯಾರ್ಗ ಬೇಲೂರು ರಕ್ಷೆ ಸೇರುಖ ರ್ತಿ (ಎನ್‌.ಯೆಟ್‌-51) ಅಭನೃದ್ಧಿ 
ಮುಖ್ಯು ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಮತು ಡಾಂಬರೀಕರೇಆ ಕಂಖುಗಸರಿ(67256) 


ಉರ್ಟುಗಿರಿ ಲೋರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಪು ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಂಗಿಟೆ 


0.00 


7 ಮಣ್‌ ಮಾಡನಾನ್ಯ ಪತ್ತಿನ ನಾನವನ ರಸ್ತ 
5054-03-337-0-01-154 (ಯಪಜನೆ) ಜೆಲ್‌ |ನ್ಯೂರೂರು - ಚೆನ್ನಕುರಳಿ ಸೇರುಖ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರ£ಂ ರರ್ಸಲರಿ (ಯರಿಖರ್ಕಿಯು ಅಂದಲಬು) 
ಮುಖ್ಯು ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಖರಣೆ (moos so 35088 } 


ಕುರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅಂಿದು ಬುಲ್ಗು ಗಣಿಸಿದೆ. 


0.00 


ಕಜರುಗಂರಿ ಲೂಂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಆಂತಿಮ ಬುಲ್ಗು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 


SANTIS fold) ay EE ರಸಂ ಮಗ್‌ ಬಸ್ತಿಗವರಾನ್ಸ ಸರ್‌ 508ಮಿ ರಂದ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 3618. ದಪರಗೆ ರಣ್ಷಿ ಅಗಲೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 35091) 


30.00 


ಹಾಸಲು ವ್ಯಾವಲಾಖರ ರಸ್ತ ಹೂಡ ಚನ್ಮುಳಪಳ್ಳಿ ನೇರಾ ರಕ್ಷ ನರಾ 8000 
[ರಂದ 1.50 ರನರಿಗ ಅಭಿಸೃದ್ಧಿ ಯಗಾರಿ(ಬದಲಿ ಕಂಮಗರ) (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 35092) 


60.00 ಟ್‌. ಉಂಪರಿಣಟು 
ಯಾನನ ಫಾ ಬಜೆಮುರಸಯೆಚ್ಛಿ ರನ್ನಯಿಂದ ಖುಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೆೇಸನ್ಯುವೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸೂರೆ ರನ್ಟಿ ಕವಿಃ 


10.00 ೦೦ದ 3.50 ರನರೆಗೆ ಅಭುನೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಊಂಬರೀಕರಣ £ಅಖಗಂರಿ (41219) 150.00 


5054-03-337-0-01-154 (ose) wg 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ತಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕುಗನಿ ಪರ್ಣಗೊಂಡಿಲೆ 
ಆಂತಿದು ಅಲ್ಲು ಸ್ಫೀಕರಸಿದೆ 


0.00 


5054-03-337-0-01-154 (Meus) wg 
ಮುಖ್ಯು ರಣ್ಣೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಮುಗಿ ಮೂರ ಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಸಿದೆ 


ಖೆಟ್‌.ಎಸ್‌ ಲಉಯೀಣೌಡ 


5054-03-337-0-01-154 (Mus) ಜಲ್ಲಾ 
ಖಯುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಯಾಸರ ಜಂ ನಿಟ್ಕೂರು ಏಂಗಿಎಳ್‌ ರನ್ನಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಲೊಗರಸನೇಸಳ್ಳಿ ಎಂಸಿನಖುಲ್‌ 


ಮುಗದ pr ರ೯ಗೊಂಡಿದೆ 
ರಸ್ಪಂ!ಸ್ನು ಸೇರುಖ ಟ್ಟಿ (8.೬ 0.00 ರಂದ 350 ಬರೆಗೆ 10000 ಸೆಟೀಥ್‌ ನಾಲ್‌ ’ ಕಾಗ 


ಅಂಶಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಣ್ಣಿಸಿದೆ. 


ನಾನಾ ಸನಾ ನವ ಪನ ಸಾವ್‌ 
ಹಾಸನ S05A-03-337-0-00-154 (ಯೋಲನೆ) ಜಿಲಾ 1265 ರಂದ 350 ಕ.ಮಿೀರನರೆನೆ ಅಭಿಬೈದ್ಧಿ ಯತ್ತು ಊಂಬರೀಳರಟ ಕಂಯುಗಾರಿ(67193) 


ಮುಖ್ಯ ರನ್ತಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ನಕ ಇಸ ದಡ್ಡ ಹವಾ ವಢನರವಳ್ಳಿದಾಂದ ಎಡಾವನ್ನ ನಡುವನ ಅಬವೈದ್ಧ 


5054-03-337-0-01-154 (Men) Ug ; 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಣೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


|ುಏನಖ 


ಕಾಮಗಸದಿ ಲೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಆಂಪಿಡು ಬಿಲ್ಲು ಊಣಸಸಿಸಿದೆ 


ಕುರ್ಮಗರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


0.00 ih ಅಂಶಿಟು ಬಿಟ್ಲು ಬರಚೀರಟಗಿದೆ 


55.00 'ಬಿ.ಎನ್‌.ಮಂಜೇಗೌಡ 


(67241) 


SE 
ಪಾ ಪದ್ಗ ಪಾವಕ ಮಾಡ್ಗತರ ಹರಗ ಸಮದ ಇವರನ್ನ ತರುವ ರನ 
ಕ.ನೀ000 ೦ 130 ಕಮೀ ನರಗೆ ಅಭಿಟೃದ್ಧಿ ಉಟುಗಲರಿ (67247) 


5054-03-337-0-01-154 (Mೋಜರೆ) ಜಲಲ 
ಮುಖ್ಯು ರಸ್ಟಗಳೆ ಸುಧಾದಣಿ 


ಕಮುಗಗರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಆಂಶಿಯ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಲಗಿದೆ 


0.00 


5054-03-337-0-0-154 (oud) 
ಮುಖ್ಯು ರಣ್ಣೆಗಳೆ ಸುಧಂರಣಿ 


ಕಣರುಗೂರಿ ಉೂರ್ಣಗೆೊಂಡಿದೆ 
ಅಂಹಿಮು ಬಿಲ್ಲು ಸಳ್ಲಿಸಿದೆ. 


ಹಾಸನ 


0.00 


5054-03-337-0-01-154 (un) 


ಹಾಸನ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕುಮಗಯಿ ಊರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


8.ಮಿ* 0.೦0 ಲಂದ 160 ರಚರೆಗೆ ಅಭಿಖೃದ್ಧಿ ಕಅಟುಗಿಲರಿ. (67226) 0.00 


x 
2 
1 2 
| § 5094-03-337-0-01-154 (aed) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ನುಧಲರಣಿ 
KN p ಘನ 5054-03 357-001-154 (ones) 
| ಮಖ್ಯು ರನ್ತಿಗಳೆ ನುಧಟರಣೆ 
[Sy s-03-337-0-01-15A (ord 
ilo ಶಾಸನ (eres 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ನಂಧರಣಿ 
5054-03-337-0-01-154 (ore) 
U7 ರುಂಸನೆ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ತಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-)54 (se) 
ue ಹಾಸನೆ 
ನಖ್ಯ ರನ್ನಿಗಳಿ ನುಭಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 (adsted) 
HY ಹಾಸನ 


ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (05nd) 
ಮುಖ್ಯು ರನ್ನೆಗಳೆ ನುಖಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (alse) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಗಳೆ ಸುಧಖರಿ 


5054-03-337-0-01-154 (aired) 
ಮೆಗಳ್ಳು ರನ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾಗಣಿ 


05A-03-3357-0-01-154 (ead) 


123 ಹಾಸನ 
- ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ನುಣರಿಕಣಿ 
§ 5051-0337-0-01-154 (cers 
124 (Meise) 
ಯುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಪಣಿ 
N 5051-03-337-0-01-154 (dt) 
§ ಮುಖ್ಯ ರನ್ತಿಸಳೆ ಸುಧಾಗೆ 
5051-03-337-0-01-154 (adlacesd) 

ಹಾಸನ 


ಯುಟ್ಯು ರಣ್ಣಿಗಳೆ ನುಭಂರಣಿ 


ಜಿಲ್ಲ 


ಲ 


ಜಿಲ್ಲಾ 


ಜಲ 


ಜೆ 


ಜಲ 


SAT TS HITS, BEND Oi 
ರುನ್ತು ಆಲಬರೀಕರಣ ಕಲಯಗಾ0(67240) 
ಹಂಸ ಇ ಸಯ ಯಾಲಳ ಕಾತ್ತಿಯಿಂದ ಅಂಕಸಡಕ್ಳಿ ರೂರ `ದ `ಅಧವೈದ್ಧ 
ಕಲಗಂರಿ(7208) 

ಇಕ್‌ ರಸಯಂದ ಎಂಗನಯನ್ಸಿ ರನ್ನ ಸರ ಸವಸ ೧೦೦ ರಂದ 05ರ ರನರಗ ರನ 
[ಲಳಗಿನೃದ್ಧಿ (ಇಂಲೆಂಟ್‌ ಸಂ 35113) 


ಎಸ್‌.ಎ 'ಸಮೊದ ಮೊಡ್ಗಡತ್ತಿವಲ್ಗ ರ ಸರ O00 ರಡ 075 TO 
'ಅಲಂಸ್ಪಣ್ಣಿ (ಸಂಡಂಟ್‌ ನಂ 35114) 

[dona ಇಂಯ್ಯಾನು ಐ.ಎಂ. ರಸ್ತ ಮಂದ ರನು ಸೇರುವ ರನ್ರಿ ಯಾರ್ಗ ಟಟನುಡಿಯಲ್ಳಿ 
-ಬೇಡಿಗಳ ಹಳ್ಳಿ- ಯೊಬ್ಳುರರಳ್ಳಿ-ಯಳೆಬಿಳದೊಸ-ಸೋರಯಳ್ಳಿ, ರನ್ನ ನೆ. 000 ರಂದ 150 
ಕಿ.ಮೀ. ಸರಗ ರಸ್ತೆ ಅಭುಖೈದ್ದಿ ಕಮರಿ (54325) 


ೇಕೆದ್ತಂಲಯೂರಲ್ಟೀ ಇಲ ಬಿರಕೆಕೆಲೆ-ಯಟ್ಟಸೆಯಲ್ಲಿ ರನ್ಣೆಯ 10.50 ೦ಂದ 100 ರಣರೆಗೆ 
'ಅಯ್ದೆಭಲಗನಳಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಛುಖೈದ್ಧಿ. (67181) 


ಚನ್ನರಲಯ್‌ಟ್ಟೀಂ ತಂ. ಯೇಲುಕೋಟಿ ಶ್ರನಣಬೆಳಗೂಳ ರನ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟಿದೆಳಳ್ಳಿ ರಸ್ತಿ ಮಾರ್ಗ 
ಕೊತ್ತಮಾರಸೂಡಳ್ಳಿ-ಸಂತೇಸಾೆಯಳ್ಳಿ-ಬೆಟ್ಟಿದಯಳ್ಳಿ ನರಿ 96೧ ೧೦೫ 1060 ರಬರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
'ಅಲುಬ್ಯದ್ದಿ (67200) 


SE a SDI T-BAR. dj SN 
'ಯಾರ್ಗ  ಗಿರೀಕ್ಷೇಘ್ರ-6ಸ್ಸೀಸೇರಳ್ಳಿ-೦ರೆಯಳ್ಳಿ-ಅಣತಿ-ಹಳಗೆರೇಲಳ್ಲಿ-ದರೆ-ಬೂಳಿಹಳ್ಳಿ  ರನ್ಟಿ 
ಅಲುನೃದ್ಧಿ ಜರೆಳಿ 16.20 ೦೦ದ 17.00 ರಖರೆಣಿ ರಟ್ಟ ಅಭಿನೃಗ್ನಿ (67343) 


oe sa ಸವಿಲನದ್‌ನಿಂದ ಹಾದಿಸಕ್ಳ ರಸ್ತ ಸರುವ ರಸ್ತ ಪಾರ್ಣ ಸನಿರಗದ್‌ 
[ರವಿಲೆ-ಆಟಿಳ್ಳಿ-ಚೆಟ್ಟಿರಯಲ್ಲಿ- ಅಂತಿ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ರಟ್ರಿ 
[ಅಣಟ್ಯದ್ದಿ. (67238) 


iced ಹ ಗಂಡ ಸಂತ ಮೈದಾನ ನಾಂವಿ ರಸ್ಥ ಸರಾ 300 ರಂದ 
42.00 ರಜರಗೆ ರನ್ಫಿ ಅಭಿಟೈದ್ದಿ (ಪ್ರೀನಿಬುಸರುದ-ಳೆಲ್ಬೂರು-ಅಡಗೂಟುಣೇಟ) (67190) 


om Fe TE ಡರ ORC AEA 
[ಸರಗಳಿ 200 ೦೦ದ 300 ರಟರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಟೈಣ್ಣ (66903) 


250 ರವಲಿಗೆ ದಟ್ಟಿ ಅಳಭಿಸ್ಯದ್ದಿ (66905) 
ತೆನ್ಸರಾಯಾನಿಟ್ಟೀ ಅ ಕಂಂತರಾಜರುರ ಟೆಹಿರಪ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬರಲಸು-ಬೇಡಿಗಸಯಳ್ಳಿ ರಂದಿರುರ- 


[ತಳೆಗಿರಸೋಯನೆಯಳ್ಳಿ-ನೋಯಲಲನುರೆ-ಯರರೋನೋನುಸೇಗಳಿ-ಸಟ್ಟೀಕೆರ-೫ಂಸರಕೆರೆ-ಫೆಂಕೆನಯಲ್ಲಿ 
ರ್ರಿ ಸರಲ? 580 ರಿಂದ ೫0 ರನರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಆಗಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ನ ಅಭಿಬೈದ್ದಿ. (01225) 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಜಾರರ ಹೆಸರು 


3016-20 Cobre 
_ ಕೊಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 


ಅನುದಾನ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
' (ರೂ. ಲಕ್ಷ) 


Y 


ಉದುಗಂರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಆಂತಿದು ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಗಿದೆ 


ಗೊಂಡಿದೆ 
ಆಂಸಿಮು ಬಿಬ್ಬು ಬರಬೇಟಂಗಿದೆ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಿಂರಾಬಪ್ಪ 


೯: 


ಕಟಡುಗಖಿರಿ ಟೂ ಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬಂದಿದೆ 


ಶ್ರೀಎನ್‌.ಲೆಣೋಲ್‌ 


ಉಮುಗಾರಿ ೮ರ೯ಗೊಂಡಿದೆ 
ಆಂತಿದು ಬಿಲ್ಲು ಆರಸಸಿಸಿದೆ 


ಉಉಮಗತಿರಿ ಮೋರ್ಣಗೊಂಡಿದಿ 
ಆಂಗೆಮು ಬಿಟ್ಟು ನೀರವದ 


ಕಾಲುಗಖಿರಿ ಖೂರ್ಣಗೊಂಪಿದೆ 


ಆಂಶಿವು ಬಿಲ್ಲು ಸೀಕರಿದೆ 
ಉಸುರಿ ಪೂರ್ಜ್‌ಗೊಂಡಿದೆ. 
ಆಂಶಿಡು ಬಿಲ್ಲು ಲಉದಕಿಸಿದೆ 


ಜುಟುಗಾರಿ ಯೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಆಂತಿಡು ಬಿಲ್ಲು ಹೀರಿದೆ 


10.00 


ಕುದುಗು ಗಂಗೆ 
ಆಂತಿಟು ಬಿಲ್ಲು ಸ್ಞೀರರಸಿದೆ 


ಕುಮಗಾರಿ ರೋರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಯ ಲಿಲ್ಲಿ 


0.00 


ಕಂರುಗಾರಿ ಪರೀಗೊಂಡಿದೆ 
ಬಿಟ್ಳು ಹ್ರೀಕರಸದೆ 


85.00 10.00 


ಕಾಮುಗದಿ ರ೯ಗೆೊಂಗಿದೆ 
ತಂಶೀರು ಯೂ ಬಡಿಸಿದ 


140.00 


WYNTD Fars 
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2019-20 ಬಹುಗಡೆಯಾದ ಕುದುಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 


ose i ಬಾಗೊರಾ ಸವರ ರನ್ನ ಹಾ ಕ ರಂದ 800 ಪರಣ 
0A-0F-3-0-01-154 (a) BO [ನುಾಯಕಸನಳ್ಲಿ ಗ್ರಮುವರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ ಯಂಗ 1250 ರಿಂಡ 100 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ'ಸುಭಾರಣಿ 'ಆನರೆಣಿ ರಕ್ಷೆ ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಖ್ಯದ್ಧಿ (67346) 


5054-03-337-0-01-154 (Med) Bog ಬೇಲೂರು 8೪. ಯಾಗುಂದ-೫ಹಗಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಬೈದ್ದಿ 8x. 13.50 O06 21.50 (41656) po 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ _ 


HOI ed) wy [ಧಮರ ಇತ ಪನ್‌ ನನನ ಸಮಾ ಸರನನನ್ಸ್‌ ಮಾನವನು ಎನನ hl 
ಸೇರುಖ ರನ್ನೆ 300 ರಿಂದ 5.0 ಕನಿ ಅಭಿಖೃದ್ಧಿ (40678) 
0-037-0 Ga) Sa [SAS AS EEN OS DN ES ಅವನ RE 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಂರಣಿ '|mocdots 9975 


5054-0530015 (sen) Bಾ ನಲದು ಇ. ಎನರನ್ಷಯಾದ ಚಲ್ಮರು ಯೊಸನ್ಸ್‌ ಪಾರಾನ್ಸ ಮುರ್ಗ್‌ ವನ ಡೆ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಸೇರುವ ರನ; 0.00 ೦೦6 400 ಕಿಮಿಃರಖರೆಗೆ ಅಭಾಸೃದ್ಧಿ (1048) 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಟನೆ) ಜಲ್ಲಾ [ಬೇಲೂರು ಇ೮ ಯಚ್ಚಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಸಂಪರ್ಕ ರನ್ಗೆ ಅಛಿಬೃದ್ಧಿ (೧6500) 
ಯುಖ್ಯ ರಸ್ತೇಸಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (Mend) ಜಲ್ಲಾ [ನೇಲೂರು ಇ ಐರಡರಳ್ಳಿ-ನಾರ್ನೆ-ಸೊಸೆಗೊಡ 6325 B ರಂದ 1650 32೫ ವರಗ | ww | 


'ಅಭಿಖೃದ್ಧಿ $ಅಯಗಾರ(13.80 ರಿಂದ 14.90) (67295) 


5054-03-337-0-01-154 (olatusd) wy ಬೇಲೂರು 4೮ ಕಲನೋಡು-ನೀರಳರೆಟ್ಟಿ ರಣ್ಟಿ ಕಮೀ 200 0ಂದ 550 8.ನಿಃ ನೆರೆಗೆ ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭುನೃದ್ಧಿ ಕಅಮಗಾರಿ(270 ರಿಂದ 5.50) (67296) 


5054-03-337-0-01-154 (alate) og ಬೇಲೂರು ಇ ಯಖುಸಂಧಿ-ಕೂಡ್ಕೂರು ರನ್ತ ಕೆ.ಮಿಃ 0.00 ಆಂದ 10.00 8.2೬ ಪರೆಗೆ ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲ ಅಭಿಖ್ಯದ್ದಿ ಕಏಮುಗಾರಿ(3.00 ರಿಂದ 10.00) (67294) 


051-03-337-0-01-154 (ced) up [Sd ಸಾ ರಗದ ಜಾವಗಲ್‌ ರಸಂ ರ ಸು ರಂದ 00 $Dxವರಗ 

ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಅಬನೃದ್ಧಿ ಕಅನುಗಾಿ(550 ರಂದ 8.50) (67191) 

5054-03-337-0-01-154 (osees) ue [ರಕಲಿಗೂತು ಅಂಲ್ಲೂಕು. ಕಡೆಬೆಬಸಪ್ಪ--ಯಲಿಕಲ್‌- ಯಂದ ಮೂರ್ಗ ಕೊಡಗು ಬಾರ್ಡರ್‌ 
ಮುಬ್ಯ ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ರಸ್ತೆ ಸರಳಿ 400 ೦೦ದ 1880 ಕಿ.ಮೀ ಜರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿನೈಗ್ಣಿ-34050 


ಅರಕಲಗೂಡು ೮ ಮಾದಾರ ಕೂರ್ಗ್‌ ಬಂಡ್‌ರ್‌ ರ್ರಿ ಮೊರ್ಗ ಲಗ್ಣಕಯಳ್ಳಿ-ಬಿದರೂರು- 
5054-03-337-0-01-154 (oe) we [1ರರಳಿ-ಬೆಕ್ಕಬೆನುತ್ತಿ- ದೊಡ್ಡಬೆಸುತ್ತಿ-ಮಲಳ್ಯರಯ್ಳಿ-೦ಬರುಯೋಗಸಯಳ್ಳಿ ರ್ರಿ ನರಸಳಿ 000 
gt 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿ ಸುಧಾರಣೆ [ರಂದ 43) ರಂದ 66 ಜುತ್ಸು 1210 ೦ಂದ 1727 ಕಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿಸ್ಯದ್ಧಿ 
ಕಲು H4407) 


5054-03-337-0-01-154 (oles) Bog [ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ-ಕೋಣರೂರು ರನ ನರಳಿ 006 ರಂದ 920 8ನ 500 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ೈಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭನೃದ್ಧಿ 35273 

5054-03-337-0-01-154 (bed) ug [SSNS ea oT dT TD ದ O00 Go 35 A 

ತಮ. ಹರನೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಯಗಾರಿ (44408) 125.00 


ಅನುದಾನ 
6 K) 
ಕಜರುಗಂರಿ ಊೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
20.00 ಅಂತಿಮ ಉಲ್ಲೂ ಸ್ವೀಕರಸಿದೆ 
ಕಂಮಗಾರಿ ಊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹೆಚ್‌.ಎಲ್‌ ರಾಮೇಗೌಆ 0.00 ಅಂತಿದು ಬಲ್ಲು ಟ್ವರರದೆ 


ಕಾನುಗಾರಿ ಲೋರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿದು ಅಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಉಮಗೂರಿ ೮4ರ೯ಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕರುಣಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಂತಿಟು ಬಿಬ್ಬು ಸ್ಞೀರರಸುದೆ 


ಕಂಮಗರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಆಂತಿಮು ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಂಗಿದೆ 


0.00 


ಅಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


10.00 ಅಂತಿಟು ಬಿಲ್ಲು ಸ್ಥೀಕರಬದೆ 


ಉದುಗಾರಿ ಸೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಣಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಂರಿ ಖೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂಸಿದು ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಗಿದೆ. 
ಕಂಡುಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿದು ಬಿಲ್ಲು ಬರಬಿಕಂಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


0.00 ಅಂಹಿಟು ಉಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಸಿದೆ 


ರಮೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 


ಎಂ.ಟಿ ನಾಗರಾಜ್‌ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ನಿಂಗರಾಜಪ್ಪ 


ಉಟುಗರಿ ಊರ್‌ಗೊಂಡಿದೆ 


0.00 ಅಂತಿಮ ಅಲ್ಲು ಸ್ವೀರರಸಿದೆ 


ಉದುರಿ ಊೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
0.00 ಆಂಶಿರು ಬಿಲ್ಗು ಸ್ಞೀಕರಸದೆ 


ಕಂುಗರಿ ಯೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


0.00 SRN SEE 


i J] 
ನು § ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಅಂಜಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗಣ್ಣ ಭಾರ ಹೆಸರು 
ಸಂ 4 26 | (ಕೂ: ಲಕ್ಷ) g 
———— 
1 2 3 
ಅರಕಗೊಡು `ಈ ಪಾಕ ರಸ್ನಮಾದ ಹಾಗ್‌ ನಾರ್‌ರ್‌ ರ್ರ ಮುಗ ನಿಎಪಾದ 
ಯಡಿಯೂರು. ಮಾದಸೂರು. ಬಂಡಿಗಸಯಲ್ಲಿ, ಪಲ್ಲಸಳಯಳಿ, ಯೆಹಿಂಗಳಲೆ. ಯಂಢ್ರಂಗಿ, ಸಿ 
3054-03-337-0-01-154 (oie ¢ , ಸುಳೆಗೋಡು p 00 O05 1.60.2 , Sk 
ti PR 3-337 (ved) sop |e, Rud ಸುರೆ ರಕ್ಷೆ ಕರೇ 000 ೦೦ರ 160.260 ರಂತ 823. ಆ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಣಿಗಳೆ ಸಧಂರಣೆ 12.00 ೦೦೨ 1600 ಸುಜ್ತೆ 1800 ರಂದ 2100 ಕಿ.ಮೀ, ನರೆ ಅಣಿಖ್ಛದ್ದಿ ೬ುಗಂ0(44375) 
ಸ್‌ 2 ಫೋ Y ಗಲೀ! | pe pe 
ki ಸ 5054-03-377-0-01-154 (ates) me [Sರ್‌ಲಿಗೋಯ-ಬನುರಡಿ ರ್ಳ rg ಉಶೀನುರ "ಅಗಲೀಕರಣ: 'ನುಕ್ತು। ಅಭಿವೃದ್ದಿ iil 'ರಚಾಸಾಬ್‌ ಐ | 
ಸನ [ನರದಳಿ 0.0೦ ರಂಡೆ 2.00 8ಿ.ರಿ೫ ನರೆಣೆ (67093 . 
ಸುಖು ರನ್ತಿಗಳೆ ನುಧಾರಣಿ « ) 
ಸಿಎನ್‌ ರಸ್ಸಯಾದ ಹನನ ಎನಿಸಿ ಮಾ ಡನರನಳ್ಳ ತನನ್‌ ್‌ 
143 ಹಸನ AITO (Mas) BOR [ರನೋನನದಲ್ಲಿ- ಹೂದಿಯಳ್ಳಿ ರಕ್ತ ನರಲಳಿ 500 0ಂದ 776 ಕಮೀ ಬರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 8500 ಲೇಯ್‌ ಫು 
ಮುಖ್ಬು ರನ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 58-೧8ರ. (65525) ಬಣಿಗಂಲ್‌ 
wl D000 (aed) mcg [NDR ರ್‌ ಹಾಢ್ರಗಿ ಹಾರ್‌ ಕೂಗ ಬಾಡ್‌ರ್‌ ಸ್ರ ಪ್‌ ರಾದ i 
ಹಾಸನ ಆಯು ರಸಗಳ ಸುಧಾರಣೆ 24.00 ನರೇಗ ಅಭುನ್ಯದ್ಧಿ ಅಸ!700 (65612) : 
ks 5054-0533005 (ed) Hog |RSS SAIS Su WA NE OA 10 CoS 370 pe 
145 ಹಾಸನ ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುದಾರಣೆ [ಬರೆಗೆ ಹುಳ್ಳು 700 ರಂದ 770 ರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಂನುಗಳರಿ (66647) ಸ 
ಅರಕಂಗೊಂ ಸಾ ಗೊಮೊಮ್‌ಯನರೇಡುರ ರನ್ನಹಾದ 'ನುಗನಾು ಗ್ರಾಸ ಅಡ್ಛಗನವಳ್ಳಿ 
5054-03-337-0-01-154 (dies) cy | SEN ನರಿ ಲೇನಣ್ಞರಾನನಿನೂಲು peti ಯೊಳಿನರೀಯುರ ಮುಂಕಲ್ಳಿ Ks 
i id My ce ] 
ಹುಖ್ಯ ರಣ್ಷಗಳೆ ; -ಕಳ್ಳಿಕೊಡ್ಡಲು ರನ್ಷಯಸ್ಳು ಸೇರುನ ರಣ್ಷೆ ಸರಲಳಿ 000 ರಂದ 52% ಕಮೀ ರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಅರಗ (65611) 
NE ed 
5-05-0 (red) ty [MOA dh A Og SE 0 ಡೆ 15 ಬರಗ ಅವನನ್ನ Se 
ಮುಖ್ಯ ರಟ್ಟಿಗಳೆ ಸುಣಳರಣಿ [ಕಲಯಗವರಿ (60720) 3 


50: 


54-03-337-0-01-154 (alsa) 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (weed) 


ಮುಣ್ಯು ರನ್ಲೆಗಳೆ ಸುಧಾರಕ 


ಜಿಲ 


ಚಿಲ್ಲಿ 


8.ಅಲ್‌.ಅಥಿಕಟ್ಟಿ ರೆ ಸರಣಳಿ 000 ೦೦ದ 440 ಕಮೀ: ಬಗೆ ಅಭಿಸೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(65732) 


ನಾನಾ 


2019-26 ಬಿಜುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಚ್ರಸ್ತುಖ ಹಂತವನ್ನು 


6 


0.00 


ಉಟುಗಳಿ ೂರ್ಜಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ಫೀಕರಸಿದೆ 


0.00 


ಕಾಟುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಆಂತಿದು ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಗಗಿದೆ 


ಕಾಸುಗಾದಿ ಈೂರಗೊಂಡಿದೆ 
ಇ5ಂಶಿಡು ಬಿಟ್ಲು ಉಟಿಗಿಸಿದೆ 


30.73 


ಯೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. ಅಂಪೀಸು 
ಉಖಸಸಿಸಿದೆ 


ಯೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. ಅಂತಿ: 
ಬೂಟಿಹಿಸಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಗಿದ ಅಂ3ಕ3 
[oS] 


ಬನಖಸಯಟ್ಸಿ ರಣ್ತಿ ನರಖಳಿ ೧00 ರಂದ 6.00 8ಬಿ ಸರೆಗೆ ಅಭಿಬೈದ್ದಿ ಕಲಟರುಗDಿ. (65614) 


50: 


50. 


54-03-337-0-01-154 (elise) 
ಮುಸ್ಯು ರಸ್ಟೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಚೆಲ್ಲ 


EEN SF SR RS INST di AT OO Cod 658 
$.ಮೀ ಬಲಿಗೆ ಅಲಿಖೈದ್ದಿ ಕಂನುಗಖಿ. (67212) 


54-03-337-0-01-154 (obits) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಬಾರಣೆ 


ಚಿಲ್ಲಾ 


054-03-337-0-01-154 (ceed) Wy 


ಮಖ್ಯು 


ರಣ್ಣಿಗಳೆ ಸುಧಂರಣಿ 


ಬಸ್ಸ ೌರನವನ್ಳ ಸಸಯ ರಸ ವಾ 15 ರಂದ 730 ನಮ ನರನ ಅಭಿನ್ನ 
eT) 

[ವರಸ್‌ ನೌದ್ಯಾರ ರಕ್ತ ಮಾರ್ಗ ಲಷ್ಕರ ಕರಗೊಎಂ ರತ್ಷ ಹ 000 ರಂದ 
9.00 8.೬ ಸರೆಗೆ ಅಛಿನ್ಯಣ್ಧಿ ಆ೫ನೇಗಂರಿ. (65775) 


ಕಣ್ರಡರ ಗಲು ರನ್ನ ಮೊಗ ಕ್ಷಮ ಗೊಬ್ಯ್‌ ಗವ್ಯ ಲ್‌ ಸಾದಾನರ- 


0.00 


ಖೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆಂಸಿಮ: 
£eರಿಸಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆಂಸಿಡು 


0.00 


ಸೀರಲಿಸಿದ 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಶೀಸು 


ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


20.51 


ಪೂರಗೂೊಂಡಿದ. ಅಂಸೇ3 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಸ ೬ 


Ny 9 
ಅಂಣಾಟು ನೆತ್ತ ] ಗ ದಾರರ ಹಸರು 19-0 ಅಡುಗಟೆಯೆಣದೆ [ಗರಯ ಪ್ರಸುತ ಹಂತವನ್ನು 
(ರೊ. ಅಕ್ಕ) ಈ ಅನುದಾನ ಸ 


ರಮೇಖ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 


ಅರಕುಗೂಹಿ ಇಂ ಅರಕಲಗೂರು ಹೊಸಮಿಗೋಡು ರನ್ನ ಪಾ ಸ್ವಮಾನ್‌ನಯನ್ನ ರತ್ನ 
ಸರಪಳಿ 0.00 ರಂದ ೦೨0ಕ.ಮೀ ಜರೆಗೆ ರನ್ಟಿ ಅಗಲಿ:ಕರಣ ಕಲನುಗಾದಿ (82406) 
(ಅರಕಲಗೂಡು ವಟ್ಟಿಣದ ಪಾಲಣೇರಿ ಸೇ೦(ಬದಲೆಕಂಳುಣರಿ) ಸರ್ಕಾರದ ಪಠ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 
ೋಐ/149/ಐಐಖ್‌.ವ/2018 ದ.792018 $993) 


5054-03-337-0-01-154 (0iend) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಣಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಭೂವಬಿಟಸದದಿಂದ ರಂದುಗಂದಿ 


0.00 gaurd. 


5054-03-337-0-01-154 (ated) ಸಕಲೇಶಪುರ ಈ// ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ - ತಂಬಲಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 00೮ 0೦೨ ೨808ನೀ ಬರೆಗೆ ರ್ರಿ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿಖ್ಯದ್ಧಿ ಆಅಯಗಾದಿ (47375) 

5054-03-337-0-01-154 (aid) ತಕಲೇರಯುರ ಏಂಬ್ಯೂಕು ಉಳ್ಲಂಗಿ-ಐಗುಯು ರನ 8.0೬. 0.60 ರಿಂದ 930 ಕನಿ. ವರೆಗ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ರ್ತಿ ಅಭಿನ್ನದ್ಧಿ ಕಂಯುಗಸರಿ. 

5054-03-337-0-01-154 (ord) ರತರ ಹೊಂಗಡಯ್ಯಾ  ಎಡೆನವಾರಿ ರಕ್ತ ನ ರನ್ಠದ 30ರವರೆಗೆ 

ರನ್ಣೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿನ್ನದ್ಧಿ ಕಅಸುಗಸ೦(47709) 

ಸರತ 7 ಯಸಳುನು ಮನಾ ರ್ಪಯ ದೊಸ್ಯನಾದೊನಿನಿಂದಿ ಚಿಕ್ಳತಂದೂದು 

5054-03-337-0-01-154 (Mr) ರೆಗೆ ರನ್ನಿ ಸರೆಖಳಿ 0.00 ೦೦ದ 6.00 ಕ.ಮೀಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಸೃದ್ಧಿ ಉಮುಗಾರ(4738) 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾಂರಣಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿದು ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲೆ. ಅಂತಿಟು ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಣಗಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತೀನು ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆಂತಿದು ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


5054-03-337-0-01-54 (ores) ಅಮಾರು 77 ಸಾದಯನ್‌್‌ವನ್ಯ ದ TDR ರಂದ 10ರರವರಗ ರನ್ನ ಅಭಿವದ್ಧಿ 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಣಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಲದುಗOO(51169) 

505A-03-357-0-01-154 (abr) ಆಲೂರು ಾಲ್ಗೂಕು ಎನ್‌ ಎಟ್‌ ರಂದ ಖೆಡ್ಗರ್ಗ-ಗುಷ್ಮಕೆಯ್ಸ ರನ್ನ ಅಭನ್ಸದ್ದಿ 621) 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 

5054-03-337-0-01-154 (ores) [ಅಲಸರು ಅಲ್ದೂರು ಎನ್‌ ಎಟ್‌ ರಂದ ದಾನ ಗ್ರಾನುದ ರಸ್ತ ಅಭವೈನ್ನ 83) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 

S051-03-337-0-01-154 (Cares) ಅಮೂರ `ಕಾಮ್ಲತು ಇಎವಿನಾಂದ ದೊಡ್ಗಕಣಗಾಮಿ ರಕ್ಷೆ ಅಬಿಟ್ಛ್ಣ 675) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗೆಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ores) ಸಕಲೇಶಯರ ತ. ಸಕಲೇಶನುರ-ಕುಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ-ಯಡಸೀರಿ ರಸ್ತ ಕಮೀ 480 ರೆಂದ 810 120.00 ಕೆ.ಆರ್‌.ನಿಂಗರಾಜನ್ನ 
] ಆರ್‌.ವಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತೀರು ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿತು ಬಿಲ್ಲು 
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ 


ಮೂರ್ಣಿಗೊಂಡಿದೆ. ಆಂತಿನು ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೆಂಡಿದೆ. ಅಂತಿದು ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಟ್ಲು 


ನುಬ್ಯು ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 8.ಮೀನರೆಗ ಅಭಿಖೈದ್ಣಿ ಟಅನುಗಂರಿ. (67206) | 10.00 ಬರಬೇಣಂಗಿದೆ 
IS a) ಸರತ ಇನಾಸನ ನ್ಯಾಡಾನ ಸಮಾನ ಇವಾನ್‌ ಸನ ೂರಾಗೂಂದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರೆ ರಕ್ತಿಯಿ.ಮಿ: 00೦ ರಂದ 200 ಕ.ಮೀಟರೆಗೆ ಅಭಿಖ್ಯದ್ಧಿ ಅಭಿಖೃದ್ಧ. (67156) 1000 ಗಂಗತಧರಿರರಿ: 70.00 ಬರಬೇಂಗಿದೆ 


ಸರತ ಹರಡಿ ಇಣ್ಣರದ ನರವ ಇಸಮಾದ ಕಾನನ ನರನ ರ್ಯ ರಾ 
A-OITO-01-S4 (one) 0.00 ೦೦ದ 120. 300 ೦೦ದ 350 ಮತ್ತು 48) ರಂದ ೧00 ಕನಿನರೆಗೆಅಲಾನ್ಯಣ್ಧಿ. (67187) 150.00 


ಮುಖ್ಯ ರಣ್ನೆಗಳೆ ಸುಭಾರಣೆ 156.17 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


6.20 ಕಿ.ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಮುಗಿದಿದ್ದು ೮ಕ್ರಿ ಫರ್ನಿಚರ್‌ ಕಿಲ 
ಜ್ರಗಸಿಯಲ್ಲಿದೆ ಆಂಶಿಡು ಬಿಲ್ಲು 

ಬರಬೆಳಗಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 (Mead) ag Ws ತಾಲ್ಲುಕು '8ಥ್ಞರಿ-ಕ್ರಯಾಬೆಳೆಗೊಳೆ ರಿ ನರ 60 ರಂದ 14006 A ನ ¥ ESB 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಬರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ ೪ಸುಗಾರಿ.(76648) . .ಆರ್‌.ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ 59.93 ky 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜೀ ನಕಲೇಶನುರ ಈುಲ್ಲೂರು ಪಣಗೂರು-ಜನ್ನಾರುರ 'ಅಕ್ತಿ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅತ್ತಿಯಳ್ಳಿ ರಣ್ಟಿ ಅಭುಟ್ಯದ್ಧಿ 


ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಟರುಗಪರಿ (67209) 875.00 


0.00 


ರಾನಿ 


ತ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಳ ಗು ಲ್ವ 9ದಾಣು ಮೊತ್ತೆ | ಗಣ್ಣ ದಾರರ ಹೆಸರು 


219-20 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಪ್ತುಶ ಹಲಶವನ್ನು 


(ಕೂ. ಲಕ್ಷ) ಅನುದಾನ 
ನ ಡಾ 4 [ TK Sm 
A-03-357-0-01-154 (ales) Sop [BAYS SUE MALINDA eR ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಲಾ 
W ¥ ಸೆ 2: ನರನ ದೇ '752: i 4 AY 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನುಣಂರಣೆ 32.30ರ ಜರೆನೆ ಗನ್ರಿ ಅಭಿನ್ಯಣ್ಸಿ (71524) igen 
ವನಾನಿ ಮ OE sre 
$054-03-337-0-01-154 (ted) #ಲ್ಲು [ನಲಯ ಅಂಲ್ಲುಕು ಸುಗ್ಗೇಯಳ್ಳಿ-ಹುಟ್ಟರವಿಲ-8 ಆಂಸೇನೇದ ರನ್ನ ಸರಾ 3200 ರಂದ einteeaolhd. woh wey 
ಮುಖ್ಯು ರನ್ತಿಗಳೆ ನುಣಸರಣಿ 3220ರ ಜರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿಖ್ಯದ್ಧಿ (17484) 0.00 ಭಿಕಿಸಿದೆ 
$054-03-397-0-01-154 (ces) ay [RD ದ ಗಾಯಿ ನನ ಮೃ ನಾಂನಿನವ ಸ ಸವಾ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆಂಶಿಟು ಅಲ್ಲು 
್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 'ಲಂದ 5200ರ ಬರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಲನೈದ್ದಿ ಕಯಗಾರಿ.(77538) 0.00 ಸರಸದ 
ಸರಯ ಮ್ದೂಸು ಪನಂವಳಗೆದದ ಅಿ.ನಂನನ್ಷ `ಇಡ್ಯಾಯ ಹ್ಯಾನ್‌ ನ 
s054-03-397-0-01-154 (ote) wey [ನಲನ Cಕ್ರ ಯಗ ಪರಟು-ಯಸಿಗೆರೆ-ಚಳ್ಳಯಲ್ಲಿ-ಬಲರುರ-ಬೂಕನಬೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ WasFAGE sad 
ಮುಖ್ಯ ರಗಳ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 ಲದ 12.0೦ ರಖರೆಣೆ ೩50 ಮೀಟರ್‌ ಅಗಲಕ್ಕೆ ರಣ್ಷೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಉ೪ಮುಗಂರ(77523) 92.94 ches 
5051-03-30 OSA (ed) CONTR TNS ಹೂರನೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಯ ಬಿಲ್ನು 
ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ಗ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ತಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಶೋರ್ಣಗಸಳಿಸಂವ್ರೇದು) (80457) 0.00 AOA 
ಜಾಕ್‌ ನ್‌ ಮಾದ ಬಳ ಸರ ಸ ಸಾನ ವಾ 
5054-03-337-0-01-154 (oie) oy ಟೋರಿ, ಜ್ಯೋತಿಮಲ್ಯೂಯರ, ಉುಗೇನಳ್ಳಿ-ಬೆಳಗುಂಬ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಣ್ಟಿ ಗೂ 10.07 ಯೂರ್ಣಗೆ/ಂಡಿದೆ. ಅಂತಿ ಬಿಲ 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಂರಣೆ ರಕ್ತ ಅಭಿ ಉಯಗ0ಿ(80539) k & 
5054-03-337-0-01-154 (oud) sey (Odd ರ್ಷದ ನಂಡಿಎರ್‌ ಬೆಳಗಾವ ಹನು ರ ರಸ್ಣಶ ಅಭಿವೃದ್ಧ il ಪೂರ್ಣಗಂಡಿದೆ. ಅಂಶಿರು ಲಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಂರಣೆ [ಶಲನಂಗರಿ.(80540) 0.00 ಸ್ವೀರರಸಿದೆ 
5054-03-337-0-01-154 (ons) ಸಾನನಯ್ಸ ತ್ನ "ಹೊನನ ರ್ಪಯ ನಾನ ವಾಗಾ ಪಾನಾಂ ವಾನ ಜೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆಂತಿದು ಉಿಲ್ಲು 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಭಾರಣಿ ಹಸಿ ರಸ್ತೆ ರಂಗ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (18566) 477 


5054-03-337-0-01-154 (0) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಳಳೆ ಸುಭಾರಣಿ 
5054-03-337-0-01-154 (oes) 
ಯುಳ್ಳು ರೆಕ್ಣಿಗಳೆ ಸುಸಘಾಂರಜಿ 


ಜಲ 


ಜಲ್ಲಾ 


5054-03-337-0-0-15 (red) ಲ್ಲ 


ಸಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ನಸ ಸ337ನಂಡ ಸಾಯನಡ್ಸಾ ಎರವ ಸರನ್‌ ಸ ಇವನ್ಪನಮಾರ 
ೈಯೂರ್ಣಗೆಃ ಸಿಸುಟ್ರದು(80457) 


0.00 


ಚಳಿಗಾಲ `ನಂದರ್‌ರಸ್ಸಮಾದ ಎಂನಿಎನ್‌ ರತ್ನ ಆನವಕ್ಳಿ ಬಾನನ ನರಗ 


ನದ ಂದಂನರ್ತಿ ಎರಂರ್ಣನೆಖಿಸುವುದು)(80452) 13:37 


ೂರ್ಣಗಟಂದಿದೆ. ಅಂಗಿರು ಉಿಲ್ದು 


ರ್ಣಗೆೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಅಲ್ಲು 
ಅಚತಿಸಿದೆ 


ಸಿಎಂ. ರಕ್ಷಯಾಡ' ದುದ್ದ ಸರ ರಯ್‌ ರಂಗಾಪೆರ ಮಾನ ರಾಷತವನ್ಸ ವನು 


50S4-03-337-0-01-154 (0dsrors) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಟೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ois) 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಣಿಗಳೆ ಸಂಭಃರಣೆ 
S0SA-03-337-0-01-154 (Clsesd) 
ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ 


ಸಿಸಿರಟ್ರಿ ತರಗ ರನ್ಷೆಯ ಅಬಿಸೈಗ್ವಿ(80460/ಅಚಿಟಟ) 2) 0,00 ಆನತಿಸಿದೆ 
ಖಳಸಯಸರ ಕ ನ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ಸ ಬರುವ ದಾನ್ಯ ಹೆದರಿ ನಾಸ್ಯ ರ ಆಗ ಇರ್‌ 

ಜಲ |ಲಳಿಗಿಂರಂಗಳೆಚಿಟ್ಟಿ ರಕ್ತ ಕಿಮಿ: 5550 0೦ದ 31630 ರಜರೆಗೆ ರ್ತಿ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ ಯಗ 0.00 ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರತಿ ಬಿಲ್ಲು 
[ಸರಂಬರೀಕೆಗಂಳ ಅಂಸುಗ0(17819) ' ಆನಸಿಕಗಿಳೆ 

ಇಲ್ಲೂ (ನಲಸ ಕಾ ಎನ್‌ ಎಸಿ ಹಾದ ವೃ ಸರ ಡೌಡ್ನಲನರ ಇಡಾ ಹ್‌ gp utr oh, ಆಂಶಿವು ಬಲ್ಯ 
ಖನ್‌.ಎಹಿ ಸೇರು ರಟ್ಟಿ ಅಭಿಖ್ಯದ್ಧಿ77901 0.00 ಬರಬೇಣಾಗಿದೆ 

ಇಲಾ ರವರ ಎ ನಾಗನೂರ ಮಾಗಸಾರ ನ ನನಾ ಸಾಪ ವಾಸನ್‌ ia ಡಬ್ಬು ಎಷ 


ಸರೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಊಂತಿನು ಬಿಲ್ಲು 


ಕಿ.ಮೀ0.00 ರಿಂದ 7.70 ಕ.ನಲಃ. ರಬರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಟ್ಯದ್ದೀ(95)21) 100 


ಫಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


x 
ಸಂಚ 4 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಏಿವರ ip Sp 


5054-03-337-0-01-154 (oerus) 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳೆ ಸುಧಕರಣಿ 


ಜಲ್ಲಾ 


5054-03-337-0-01-154 (Mud) ಚಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ols) 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಜಿಲಳ್ಲ 


5054-03-337-0-0M-154 (osu) 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


184 


5054-03-337-0-01-154 (sus) 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಭಾರಣಿ 


185 


5054-03-337-0-01-154 (ud) ಜಿಲ್ಞ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (Mud) 


3 


Fl TH ಬಡಗಡೆಯಾವ 
ಅಂದಾಬಾ ಮೊತ್ತ | ಗ್ಯ ಭಾರ ಹಸರು |" 
(ರೂ. ಲಕ್ಷ) ಅಸುಟಾನ 
3 3 $ 


ಕುಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 


ಹಾಸನ ನರದ ದಾಗಾಪಾಡ-ಬಳಿನಿರಾಗಸವ್ಳ ರ್ಯ ನಮಾ) SERA 
ಂಂದ ರೈಲ್ವೇ ಹೂರ್ಗದ ಅಕ್ಕ ಲಿ ಇರುವ ನರ್ನಿನ್‌ ರನ್ಸಿಯು ಲಾಜಧಟ್ಟಿ ಗಬೇನಯಳ್ಳಿ 
[ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಖರ್ಕಿಸುಖ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಾಟೇಗುರಿಯ (ಕ.ಮೀ.0.0) ರಿಂದ 3 
ಕ.ಮೀರವರೆಸೆ) (84028) 


ಹಾಸನ ಸಗರದ ಚಲ್ದಾ ಸಾರ ಅನ್ಪಮಾದೆ ಕು ರ ಜು ರಗಳ 
[ನಸತಿಗ್ಯಯದ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರನ್ಷೇರ್ಗಿಂಗ್‌ ಕಲೇಟು ಹಂಭಂಗದ ರಣ) ಯನ್ನು ಯೊಸೆ ಬನ್‌ 
'ನಿಲಾಣಕ್ಕಿ ಯೋಡಿನುವ ರಣ್ರಿ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ ಕಲನುಗಖರೀ(ನ. 0.00 €ಂದ 113 ಕಮೀಜದೆಗೆಗ(ಚಿ.ಹುರ 
ೈನುತ್ತು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿನ್ಯಣ್ಧಿ) (85057) 


ಯಾಸೆನ ಶರಲ್ಲೂಕು ಯಾನ ಬೇಲೂರು ರಣ್ಷೆಯಿಂದ ಜನಿಬಾರ ಸೆಂಪರ್ಕಿನುಖ ರ್ತಿ ಕಿ.ವಿ೩ 0.00 
[ರಂದ 2.00 8.ನಿಃ ರನರೆಗೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಹತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಂಯುಗಲರಿ. (೧್ರನೀ ರಸ್ತ) 
(88303) 


600 ಮೀ ಬುಬರೀಕರರ 
ಮುಗಿದಿದ್ದು ಬಃಕಿ ಕಲನ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಿದ್ಯುಚ್‌ ಕಂಭ 
ಸ್ಥಳಂಂಪರಿಸಬೇರುಗಿದೆ. 


೧35 ಹಹ 6ಕ್ರೆ ಕೆಲಸ ಟುಗಿದಿದ್ದು 
ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆಂಹಿಯ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ರಾ ಮಾನಾ ಎಸ್‌ಎನ್‌ ರಕ್ತಮಾದ ಪಚ್‌ ಲಚ್‌ ವಿಸಿ ರನ್ನ ಮಾರ್‌ 
[ಾರಿಯಳ್ಳಿಕೊಸ್ತಲು ನಿಂಗೇಗೌಡನಕೆಅಲ್ವಲು ಪಟ್ಟಿಕೆರೆ ಮಟರಿಗುಡಿಕೆಸಪ್ಪಲು ಸಿಂಗಂಸಟ್ಟಿಣ ಕೆ.ಮಿ2.0.0೦ 
ರಂದ 130 ಹುತ್ತು 350 ರಂದ 800 ಕಮೀ ರೆಟರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸುತ್ತು ಉಂಬರೀಕರಣ 
[osoraO(36438) 


220 01 


ಸಸ ಅಂಲ್ಲೂಕು ಅಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ 180.70 ರಂದ ಭೂಟನಹಳ್ಳಿ ಮುರ್ಗಬಂಗಿ ಉದ್ದೇಪಿತ 
ನಿಮಾಸ ನಿಲ್ಲಾಣಕ್ಕೆ ಯೆಷಗುವ ರನ ಕ.ಮೀ.0.00 ೧೦ದ 290 ರನರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮ್ತು 
ಅಗಲೀಕರಣ ಕೆಲಸ(86436) 


[ರೀಲ್‌ ಕುಡುಂರ್‌ ಕೋಯಿ! 


ಯೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಜೇಃಗಿದ. NOC 
ಆಡೆಯಬೇಳಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಬೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಊಶಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಬರಟೀಣಗಿದ NOC 
ಲಡೆಯಬೇಕಗಿರುತ್ತಬಿ. 


ಖಾನರ ತಾಲ್ಲುಕು ಯಲಗುಂದ ಜಾವಗಲ್‌ ಲಬ್ದಿಯಿಂದ ಯೂನೊರು ಗಡಿ ಮಾರ್ಗ 
5. ಬೊಮ್ಮೇಸಯಳ್ಳಿ ಮುಡ್ದನಿಂಗನಕೊಸ್ಪಲು ಮಾರ್ಗಬಾಗಿ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಸಿರುವ ಕೆಮಿಃ 000 ರಂದ 
550 ರಖರೆಗಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿಖ್ಯದ್ಧಿ ಯತ್ತು ಯಂಬರೀಕರಃಂ ಕಂಯಗಾರೀ(ಒಂದು ಬಂರಿ 
'ಅಭಿನೃದ್ಧಿ) 95130 


100.00 


ಹಂಬರೀಕರಣ ಕಿಲಸ ಯುಗಿದಿದೆ. 
ಬಂಕ ನಲನ (ಕ್ರಗತಿಯಳ್ಲಿದೆ. 


ನನ ಸಮಾನ ಮಾನಕ ಪನ್‌ವೀಡು 'ರಸ್ತಯಂಡ' ಪೆರಡಾಸ್ಸ ದವ್ಯ ರತ್ನ ಸರುವ ರಸ್ತ 
[ಮೂರ್ಗ ಬಲ್ಲೇರಯಳ್ಳಿ ಮೂದಿಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ೦೦ದ 350 ಕಿ.ಮೀ. ರಜಡಿಗೆ ರಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ 
ಸುತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಣದಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಣ್ರ88318) 


ರೆಟಿಸರ್‌ ಕುಮರ್‌ ಕೊರಿ 168 93 


ಪಾಸನ ಸಾಲ್ಯೂನ ಕಾದರೆ ವೈಲಡಕ್ಕಿ ರಸ್ತಯಾದ ಉಗನಹನ್ನಲು ಮಾರಡಿ ಬಾರ ಮಾರ್ಗ 
[ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ.600 ರಿಂದ 9೧0 ಕಿ.ಮಿಃರನರೆಗೆ ಅಭಿಖೃದ್ಧಿ ಕನುಗಾರಿ. 
(ವೇಲಖೂರು ರಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅನುಗಳಾಳು) (94652) 


0.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಡು ಬಿಬ್ಬು 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ ಅಸುಟೋದನೆಗೆ 
ರೂಂ ಕಛೇರಿಗೆ ದಿ: 02/12/2019 
ರಂದು ಸಳ್ಲಿಸದೆ. 


ಪ್ಯಾಕ್‌ I ಹಾಸ ಲೂಕ ಗಾವ ಮವ ಡೊಡ್ಗಗದ್ದನ್ಳ್‌ ಸ್ರಾವದ 


ರಸ್ತಯಿಂದ ನಿರಿಮರಡಿ ಯರಿರೇಶ್ವರ ದೇಯಸ್ಟಾರಕ್ಕೆ ಸಂರರ್ಕೆ ದಟ್ಟಿ ನಿರಾಲಾ ಕಮರಿ. 0 00 


187 
ಮುಖ್ಯು ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 

is 5054-03-337-0-01-154 (Mes) ug 
ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಂರಣಿ 

189 5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಚಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಂರಣೆ 

190 3054-03-337-0-01-154 (xed) Ug 


ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಂರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 (red) Hoy 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಲರಣೆ 


i194 


ನರ ಸಟಲ್ಲೂಕು ಸುಲಗಂಮೆ ಯೋಬಳಿ ಬೇಲೂರು ರನ್ತೆಯಿಖದ ಕುಸ್ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಮು ಸಂಪರ್ಕಸುವ 


ರಪ್ತೆ ಸಿಹುರ್ಶಿಂಂ ಕಲಮಗಂರಿ. 0,14) 


ಇಂದುಗಂರಿ ಸಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಉಮುಗಂರಿ ಛ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 


ಯಾನಸ ಈಾಲ್ಲೂಕು ದಸೂರು ಗ್ರಾಪುದಿಂದ ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಸೆ ಸಂಪರ್ಕೆಸು ರಸ್ತೆ ಅಭುಸೃಣ್ದಿ 


ಅಂನುಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 (Mee) Boy 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಕರಣಿ 


5054-03-337-0-01-154 (0c) 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಣಕೆ ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-151 (o5siend) wg 
ಮುಖ್ಯು ರಣ್ಣಿಗಳೆ ಸುಧಂರಣ 
WH-03-337-0-01-154 (Med) Bg 
ಮುಖ್ಯ ರಟ್ಟಿಗರೆ ಸುಧಃದಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 (olseed) sop 
ಹುಬ್ಬ ರನ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣ 
5054-03-337-0-01-154 (wees) wg 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ತಿಗಳೆ ಸುಧಂರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 (iced) 
ಹುಖ್ಯ ರನ್ಗಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ 


ಚಿಲ್ಲಾ 


ಜಲ್ಸಾ 


5054-03-337-0-01-154 (assed) sey 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವವರ 


ಕಾ 


RI 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 


2019-20 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


AF OTS rd so mad oe Wd ಗಾದ 
೦ಿಮಿತಿಯ:ಲ್ಲ ಕಲಂಜ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಸೆ ಹಸ್ತಿ ಕಂಂಕ್ರೇಟ್‌ ಬರಂಡಿ ನಿರಾ ಕಂಯಗಾರಿ, 


ಖಾನನ ರಲ್ಲೂ ಸವಿಗಾನ] ಯೋಬ ಅಲಡೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾನ: ಪರಿಮಿತಿ 
'ಪುಪ್ಣು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾ ಈಯಗಾರಿ. 


ಲ್ಲ ಇತ್ರ ಕ 


ಲ್ಯೂಕೇಜ್‌: Toy aed ಇಮ್ಲಾಸು ಸಾಲಗಾನು ಹೋಬಳಿ ಯ್ಬುಖಂಯಕರಯಲ್ಲಿ ಯಿಂದ 
|ಂಲನೋ್ಪರ' ದೇಖಸ್ಯಾರಕ್ಕೆ ಸಂರ ಸುಖ ರ್ತಿ ನಿಖಳ್‌ಣ ರಟರ್ಟುರಿ.94395 

ಕಾನ ಸಂಲ್ಲೂರು ಸಾುಲಿಗಲನೂ ಹೋಬಳಿ ಯರದನ್ನು ಪೇಖಸ್ಯಾರದ ರನ್ಸಯಿಂದ ಚೌಯೇಸಯಲ್ಳಿ 
'ಗ್ರಾಸುಳ್ಳ ಸಂರ್ಳನುವ ರಸ್ಥೆ ನಿರ್ನೂಣ ಕಏಮುಗಾರಿ. 

ಸ್ಸಾತೀಕ್‌ೆ: (11): ುಸಸ ಘಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಉಲಗಂಖೆ ಗ್ರಾಟಿ ಪರಿಮಿಸಿಯಲ್ಲ 
ಕರಂತ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಟರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಳಸುಗಂ೧ಿ 94360 

ಮಲನ ತಲ್ಲೂಕು ಉಲಗಂಟೆ ಯೂಬಳಿ ಹಲಹಿಸಣಯಲಳ್ಳಿ ಗನ ಖ೧ಮಿತಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರನ 
ಮುಸ್ಸು ಚರಂಡಿ ನಿಮೂಂ ಉರ್ಮಸರಿ, 


ರಸಲ್‌ ಕುಮರ್‌ ಕೋರಿ 


ರಸರುಣುರಿ ಪೂರಿ. 


ಕಂಟಿ ಈರ್ಟಗೊಂಡಿದೆ. 


0 00 ಉಮೊಗರಿ ಕ್ರಗೆಸಿಯಲ್ಲದೆ 


eid Warr drodd 


0.00 


(1.00) ಕಂದುಗಾರಿ ಯೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸ್‌ ಹಿನ ಟುಗಿದಿದೆ. ಬಂಕ 
y) 


0.00 ಕಿಲನ ಛ್ರಗಶಿಯಳ್ಲಿದೆ 


ಲಲ್ಯಕೀಜ್‌: (12) ರುಸ pod ಸಾಲಗಾರ ಮರ 
ಕಲಂಕ್ರೀಟ್‌ ನ್ಟ ಹುತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ ಕಂರ್ಟುಣುದಿ, 


ಸರ ಗ್ಯಾನ ಪಾನ 


ರಂಖ ಸಂಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಂಮೆ ಯೂಬಳಿ ಕೂಂಡಚ್ಛಿ ಹುತ್ತು ಕೊಂಡಳ್ಲೆ 
ರ೦ಮಿಶಿಯಲ್ಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಯನ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ ಕಲಯಗಸರಿ. 


ಯಾನ ಅಂಲ್ಲುಕು ಣಲ್ರನು ಯೋಲಳಿ ಹಳೇಬೀಡು  ರಸ್ತಯಾದ ರಂಯವರ 


ಉಲನಿಯೇರರೆಣೆ ರಣೆ ಅಭುಖೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 80.00 


OFS MEM Ms 


0 00 ಕುಡುಗಾರಿ ಪರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಡಬ್ಬು ಐನ್‌ ಎಮು ಕೆಲಸ 
ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಂಕಿ ಕಲಸ 


H 00 
'ಬ್ರೆಗತಿಯ 


ಡೆಟ್ಲು M} ಎನ್‌ ನಮ್‌ ಕಲಗ 
ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಂಕ ಕಿಲ 
ಈಸಶಿಯಲ್ಲಿದೆ 


199 ಹಾಸನ 
ಯುಬ್ಯು ರಟ್ಟಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 
04-03-337-0-01-154 (ote) We 
200 ಜಾಸನ Be) 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಟಿಗಳೆ ಸುಧಾರಿ 
5054-03-337-0-01-154 (We) 
201 ಹಾಸನ boa 
ಮಖ್ಯು ರಣ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 
-03-337-0-01- ೪ 
30 5054-03-33 154 (end) eg 
ಯುಖ್ಯು ರಟ್ಟಿಗಳೆ ಸುಛಳರಳ 
[INOS (Bed) wy 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ನಿಗಳೆ ನುಭಾರಣಿ 
54 7-0-01-154 (elie) ey 
104 5054-03-33 I (ಯನ) ಜಲ 
ಮುಖ್ಯು ರನ್ಷಿಗಳಿ ನುಖಾರಣೆ 
ಮಾ i ವಳ 
5054-03-337-0-01- W 
33 54-03-337-0-01-154 (Weed) Weg 
ಸುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಂರಣಿ 


ಕೇ 1) ಮನನ ಸಾಮು ಸಾವಗಾಯ ಯಲಿ ಬದನ್ನ ವರು ವಿನ. ಪನ 

ಸಂದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಕ್ರೀಟನ್‌ ರನ್ನೆ ಯಶ್ತು ಚರಂಡಿ ನೀರೂರಿ ಕಲಪಗಟರಿ. 94368 ಜೊಭಾರಿ ಉದುಗರಿ ಛ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[ಸನ ನಾಲ್ಗೂತು ಸನಗಾನು ಯೊೋಮಬಳಿ ಕ್ಯಾತನಣಳ್ಳಿ ದ್ರಾಹದ ಪುನ್ಯ ಂತ್ರದ್‌ ರ I ತಟ್ಟು ಎನ್‌ ವಣ ಕಂ 
[ಸುತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ ಊನುಗೀರಿ. | 0.00 ಛಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[dee AE ನ ಪಲ್ಯ ಸವಿಗಾಸು ಹೊಬಳಿ ನಿಟ್ಟಧು ಬ್ರಾನ ರ್‌ ಭೂ 
ನ೦ಿಬಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಟ್‌ ರನ್ಟಿ ಮನು ಚರಂಡಿ ನಿರಖು ಕಂಯಗಾರಿ. | 0.00 ಉದಗಪರಿ ಆ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ನಾಸ ಸರನ್‌ ಪಾವ್‌ ನಾರಾ ಸನ ಪಾಡ 8 ಏಸ್‌.ಕಫ್ಸಫ್‌ 


ನಾಲಾಯಣ ಗೌಡ 
ಸಂಣಟಿನೀರೆ, ಹುಬ್ಬೇಸಯಲ್ಳಿ ಪರ್ಗಳಾಗಿ ಬೂದೇಶ್ಸೆರ ಖಲ (ಉಂಸಿಎಳ್‌ ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತ) ರ್ರ 
'ಅಭುಖ್ಯದ್ಧಿ ರುಗಸದಿ, 


[ರಂಡಿ ನಿರಾ, (102150) 


ಕಾಮಗಾರಿ "ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


0.00 


ಕ್ರೀ ಚರಂದಿ ಆ೫ುಗದಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 2 ೮4 


3 
Dನನ ಸಗರ 1 ನಾರ್ಡ್‌ನ ಮಾನೂದ್‌ ನಾಮಿ ದದ 80 ಅಡಿ ಅಗಲದ 
'ರಪ್ತಿಹರೆಗೆ ಕಂಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮುಶ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಖಾ (ಒಂಡು ಬಂ)(2)ಯಾನನ ಯೆಗೆರ 17% 
ನಾರ್‌ ಸೈಯುಳ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ನದೀಮ್‌ ಮರಿ ಮೂಲಕ 80 ಅಡಿ ಅಗಲದ ರನ್ಷಿಚರೆಗೆ 
'ಂಕ್ರೇಟ್‌ ರ್ತಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಂರಿ)3)5ಂನನ ಸಗರ 17ನೇ ಹಂರ್ಡ್‌ನೆ 
ಆನಿದ್‌ ಮನೆಯಿಂದ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತಿವರೆಗೆ ಕಲಂಕ್ರೀಟ್‌ ರನ್ಷೆ ನಿರ್ಮುಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 

ಮುಟ್ಯ. 'ರಸ್ತಗಳೆ. ಸುಧಾರಕ (ಬದಲಿ ಕಮರಿ) : ಊಂನಟ ತಎಲ್ಲೂರು ಗಟೇಟೇಗಳ್ಳಿ ೧್ರಮು ಖರಿಖಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಸ್ತೆ 
'ಅಲುಖ್ಯದ್ಧಿ [NT] 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಚಲಾ 


ಮಸಯರ ಕ್ಷತ್ರ ಹಾಸನ ಠಾ ನಡಿಯೆಟ್‌ರನ ರ್ಯ ಪದ್ಯ ಅದ್ಯಾವರ ಗಣ್‌ನಂದ 
[ಬಾಗೇಶಖು-ಗಂಡಯಿ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ತೆಯನ್ನು ಹೀರುಖ ಗತ್ರಿನಿೀಂ ರಪ್ರಿ ಸ0.00 ೦೦೮ 290 
ಕ.ಮೀಚರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಅಯುಗಾರಿ (ಗ್ರಾನಿಪಣ ರಸ್ತೆ) (200 ಅಕ) : 
5054-03-337-0-01-154 (sees) wy [(ಬದಲಿ ಕಂಯುಗಂರಿ) 

ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ನುಧಕರಣೆ [ಯಂಸಸ ಅಂಲ್ಲೂಕು ಬೂಟಸಹಲ್ಳಿ ಗ್ರಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ ಹುತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಯಗಂರಿ 


ಪಸರ ಕ್ಷತ್ರ ಯಾಸನ ಇ. ನದಿಪಟ್‌ ನನ್ನ ಉಜ್ಯ ಪದ್ಧ ಅಧ್ಧಾನರ ಗಥ್‌ನಂದ 
[ಬಾಗೇರಖುರ-ಗಂಡನಿ ಚೆಲ್ಪ ಯುಖ್ಯ ರನ್ತೆಯನ್ನು ನೀರುಖ ಗಕ್ರನಿೀ ರಲ್ಪಿ ಸ0.00 ರಿಂದ 2.90 
ಕ.ಮೀಖರಗೆ ರಣ್ಷಿ ಅಭಿಖೃದ್ಧಿ ಕನುಗಂರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಪ್ರಿ (200 ಅಕ : 
5054-03-337-0-01-154 (Mares) ಲಾ (ಬದಲಿ ಕಯುಗಲರಿ) 

ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಂರಣಿ ಲಸ ಈಾಲ್ಲೂರು ಇಂದಿಂಂರಗರ ಗ್ರಖು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲನ್ಷಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಆಅಯಗಾರಿ 


ಟಂಡರ್‌ ಕರೆಯಬೇಣಣಗಿದುನ್ತದೆ. 


ನ್ಯಾ OT0I)ನನ ನರರದ 16ನೇ ಬರ್ಡ್‌ನ ಶಕ್ಯ ಬಾರ್‌ ಘಕ್ಕದಂದ ರಾಜ್‌ 
OSI (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ [ಧುವೂರ್‌ ನಗರ ಕ0ಅಡಿ ರಸ್ತರೆಗೆ ರನ್ತಿ ಅಭಿಸೃದ್ಧಿ ಉುಮುಗಂರಿ (ಒಂದು ಭಸರಿ ಅಭಿಟೈದ್ಧ) 
ಯುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧವಿರಣೆ 
'ಯಾಸನ ಸಗರದ 1ನೇ ಪಾಡ್‌ನ ಾತಿನಗರ ಸ ವ SD SB po ದ 
5054-03-337-0-01-154 (obuieas) wg |ನRನುರ ದಂದ 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರನ್ತೆಯ ಮುಖೇಶ್‌ ರಟರ ಮನೆಯಿಂದ ೪0 ಅಡಿ ರಣ್ಣಿಗ 
N ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸಂಶರ್ಕ ಕಲ್ಲನುವ ರನ್ಷಿಗೆ ಪರೆಗೆ ರನ್ದಿ ಅಭಿಖೃದ್ಧಿ ಕುಯಗಲರಿ (ಂದು ಬಲರಿ) 


5054-03-337-0-01-154 (Mus) wp ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ 2 : (97783) ಯಾಸನ ತಲ. ಕನಬಾ ಯೋಬಳಿ ಭ್‌ ಗ್ರುಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಂರಣಿ ಕರಂಟ್‌ ರನ್ತಿ ಹುತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ನಾಲ ಕಂಮಗಂ೦(೬ಂದು ೬೫ರ) 


5054-03-337-0-01-154 (Mee) w್ಲಾ |ರಾನರ ೫, ಕನಾ ಹೊಳಿ ಗಂಡೇಗಡಸರನ್ನರು ನು ನನ ದ್‌ ರ್ತ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಸುತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಪರ್ಕಣ ಕುಮಗರಿ( ಓಂದು ಬಾರಿ) 


5054-03-337-0-01-154 (olaced) acy [AES 3 (NAG ಈ ಕಸಬಾ ಪೋಳಿ ನವರ 
ಮುಖ್ಯು ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಉಂಕ್ರೇಟ್‌ ಬನ್ರಿ ಖನ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಪ ಕಾಸುಗಾರ(೭,೦ದು ಬಸರಿ) 


190.00 ಅಂದಳು 4ಛ್ಳಿ ಈ-ಲ್ರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ 
ನಣ್ಟಿಡಬೇಕಿದೆ 
ಟಿಂಡರ್‌ ಕರೆಯಬೇರಗಿರುಕ್ತದೆ. 
100.00 0.00 'ಅಂದುಜು ಅಟ್ಟಿ ಈಾ-ಆಲ್ರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ 
ಟರ್ಥಿರ ಬಿಡ್‌ ಅಧೀಕ್ಷರ 
19080 ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 
ಇ೪ಯುಗಾರಿ ಸ್ಥಳ ತ6ರಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದು 
[a 0.00 ಅಜರುಗರಿ ಲ್ಲರಂಭಿಸಯೇಕೆದೆ. 
80.00 ಅಮುಗಂರಿ ಯೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
100,00 ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ಅಧೀಕ್ಷಕ 
ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕೇರಿಗೆ ದಿರಂಂಕ: 
55.00 0.00 06.01.2020 ರಂದು ನಿದೆ 
100.00 0.00) 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ಸು ಅಧೀಕ್ಷಕ 


ನನೆ ೫೬. ಸುಲಗಂಖು ಯೋಬಳಿ ಮ್ಯಾಪಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಕಕದರಃಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾತು ನರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಲಂಕ್ರೀಟ್‌ ರ್ರಿ ೩ ಚರಂಗಿ ನಿಟ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


5054-03-337-0-01-154 (alse) Hep 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ತಿಗಳೆ ನುಧಲರಣೆ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಐ : ಯಾನಳ ಈ ಕೆನಬಾ ಯೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಮುಂಡಿಗೆಸಹಳ್ಳಿ ಕಂದಲಿ ಎ.ಕಾಟೇಹಳ್ಳಿ 
[ಖಾರಿಗುಡಿ ಕೊಪ್ಪಲು. ಮಾರ್ಗನಾಳ್ಳಿ ಯಾಗೂ ವಿಜಯನಗರ ಬರಾಜನಿ ಗ್ರಾಸ: ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
'ಕಲಂಕ್ರೇಟ್‌ ರಕ್ಷೆ ೩ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಯಾಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ (ಓಂದು ಬರಿ) ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಪಂ100509 


3051-03-337-0-01-154 (ಜನೆ) ಜೆಲ್ಲಾ 
ಯು ರಸ್ಗೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಮನಸೆ ಈ. ಕನೆಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕೊಕನಗಟ್ಟ ಅಗಿಲೆ ಹತ್ತು ಯಸಂಖಂಜೆಪರ ಪಿರುಮೆಸಳ್ಳಿ. 


[ಯರೆಬರೆ ಇರಲು ಗ್ರಖು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಣ್ಷಿ ೩ ಜರುಡಿ ನಿರ್ಮಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ 
ರ) (6.೧ದು ಬಲರ) 


5054-3-337-0-01-154 (ews) 
ಯನು ರನ್ಷಿಗಳೆ ಖುಧಂರಣೆ 


'ಹಾನಿಸ ೪೬. ಕಸಬಾ ಯೋಬಳಿ ಯಲುನಾಗಿಲು ಮುಳು ದೇಖಗೌಡ ಹಗರ ಗಾಯ ಖರಿಮಿತಿಯಲ್ಲ 
'ಲಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ೩ ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಣ. ಯಂಗೂ ಬಿದಿರೆಳಿರೆ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಡಂಬದ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ 
(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತ) (ಓಂದು ಬಳಿ) 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ 
ಯುಖ್ಯು ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (Mra) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ನುಧಂರಣಿ 
5054-03-337-0-01-154 (Mus) 
ಪುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಭಂರಡ 
5054-03-337-0-01-154 (clews) 
ಮುಖ್ಯು ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 (wd) 
ನ್ಯು ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಣಖರಣೆ 


'ಲಖ್ಯಕೀಜ್‌-03 (102144) ಅನನ ಈ. ಕಸಬಾ ಯೋಬಳಿ ಹೊಡ್ತಸಿರ ಗ್ರಾ ಪೆಂಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
'ಕಲಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ ಕಂಮಗಾರಿ(೭೦ದು ಬರ) 


ಯಸಸ ತಾ. ಕಸಬಾ ಯೋಬಳಿ ಚೆಟ್ಟಳಯಳ್ಳಿ ಗ್ರ ಪನಿಯ ಉಂಟ್‌ ರನ್ತ ಮುತ್ತು 
[ರಂಡಿ ನೀರಾ ಕಅಖಗಕ೦(ಒಂದು ಬವರಿ) 


ಲ್ಯಾಕೇಜ್‌-02 (10217) ಅಸನ ತಂ. ಕಸಬಾ ಯೋಬಳಿ ನಿಯೂಡಿ ಗ್ರಾಖು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಆಂಕ್ರಿ; ರನ್ನಿ ಮ್ತು ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ ಕಂನುಗಾರ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


[ಹಾಸ ಈ ಕನಾ ಹೋರಿ ಎಡೆಯೂರು ಗ್ರಾನು ಪುನುಯಥ್ನ ತ್ರದ ನನ್ನ ನಪ 
ಕರಂಡಿ ನೀರಾ ಕಲಖಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಖ್ಯಾಕೀಜ-01 (102188)ಯಾನನ ಈ. ನಾಲಗಳಯೆ ಯೋಬಳಿ ಕೆಲಖತ್ತಿ ಗ್ರಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
'ಕಲಂಕ್ರೀಟಳ ಪ್ತಿ ೩ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಲೊದ ಬೂದಿ) 


5051-03-337-0-01-154 (cred) op 
ಯುಳ್ಯು ರನ್ಷಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಲಂನರೆ ಈ ಇಂಲಗಾಯಿ ಯೋಬಳಿ ಯಲಭಿಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಮ ರಿಮಿಸಿಯಲ್ಲ ಕ್ರೀಟ್‌ ರನ್ನ & 
ಚರಂಡಿ ನೀರ, (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ(ಒಂದು ಬರಿ) 


5054-03-337-0-01-154 (oats) 
ಮುಖ್ಯು ಲನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ 


ಸಕ ಇನಗಾಷ್‌ ದಾದ ಡೌಡ್ಗನಾಡಗುಸ ಯಾವು ಸನಾ ರಾದ 
500 ರನರಗೆ ಅಭಿಪೃದ್ಧಿ ಸುತ್ತು ಉಂಬರೀಕೆರೇಃ ಕೆಲಸ(102288) 


5054-03-337-0-01-154 (sud) Hoy 


0 040 


2019-20 ಬಡುಗಡೆಯಾದ 


ಕೊಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 


ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕಛೇರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 


£7 


06.01.2020 ರಂದು ನಲದ 


35.00 


ಉತುಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


55.00 (00 


80.00 


75.00 


ಈಚ್‌: ಎಂ. ಲಉಯೀಗೌಡ 


40 0.00 


sae 0.00 
ಜೆಟ್‌. ಎಂ. ರಜಸೀಗೌಡ 

500 0.00 

55.00 (#00 

35.00 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್‌ ಆರುಮೋದಣಿಗಂಗಿ 
ಮೂ'ಇಂ ಕಛೇರಿಗೆದಿ: 072.2019 


ಆರ್ಥಿಕ ಬುಡ್‌ ಅಸನುಟೋದಣೆಗಂಗಿ 
ಹೊಂ ಕಛೇರಿಗೆ ಟೀ 07.12.2019 


ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ ಆನುಟೋದನೆಗಂಗಿ 
. ಇಂ ಕಛೇರಿಗೆ ದಿ13112019 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ನೂ.ಇಂ ಕಛೇರಿಗೆ ದಿ: 02.12.2049 


ಕಟುಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಸಿಸಿ ಹ್ರೈನ್‌ ಕಾದುಗಂರಿ 
ಭೆಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ರಂದು ್ಲಿದಿದೆ 


ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 


ರಂದು ಸ್ಗಿಹಿದೆ 


ರಂದು ಸಲ್ಲಿಓಿದೆ 


224 ಹಾಸನ ಮಖ್ಯ KS 120.00 ಕೆಶಿಡಶಂಕಿರ್‌ (100 

ನ್‌ ET NEES) ನ ಾಮ್ಗೂಕು ತವನೂಡ-ದೌಧ್ಧಾಸು ರನ್ನ ರ್ಯ ಗ್‌ ils 
5054-03-337-0-01-154 (oss) ರಿನ ಂ ಲಿ ಕಉಂಕೀಟ್‌ ರೆನೆ ಬು 

ಪೃಷ್ಠ ಆನ (oss) [ಖದ್ಧಾರಿಯಿಂದ ಕಿಷ್ಣಳಕೆರೆ ಸಂರರ್ಕಿಸುನ ಗ್ರಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಲಿ ಖುತ್ತು ಉಂಕ್ರೀಟ್‌ 0d iil) 


ಮು ರನ್ಷಿಗಳಿ ಸುಭಂರಣೆ 


ರಂಗಿ ನಿರ್ನಾಣ ಕಾಮಣದಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರ್ತಿ) 


ಎ 


ಕಂಡುಗಾರಿ ಟೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 


ಮನವಿ! 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷ) 


ವಿಭಾಗ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಕ್ರಿಕ್‌ & 


934 ಬಡುಗಡೆಯಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಜಿಸರು | ps ಕಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 


ಮ ಟೂ 


6 7 
ಬಿಎನ್‌ ಮುಂಜೇಗೌಂ 


3 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಖರಗು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋರನಂಗಲ ಜಕ್ಕಸಡಳ್ಳೆ ಉದ್ದೂರಹಳ್ಳಿ ಕುಡ್ಡರರಳ್ಳಿ 
'ಸೂಯಸೆನು:ದ್ರ ಯುರ್ಗಲಾಗಿ ದೊಡ್ಡಯರ ಯರಗು ರ್ಟ ನೇರು ರಕ್ಷೆ ಕಿಮೀ) ರಲ್ಲಿ 
|ಯಡ್ಡನಯಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಲ್ಟಿ ಮುತ್ತು ಉಸೇನ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿಮರಿ 
'ಕಲಯಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 


5054-03-337-0-01-154 (sud) ಲ್ಲ 
ಮುಖ್ಯು ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


226 ಹಾಸನ 0 00 ಕಂಟುಗಾರಿ ಊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ITT TN SN SoD SS OR OSS SS 


5054-03-337-0-01-154 (aes) we |ನನಗುನ ರನ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಯೆರಗು ಶಂಶಿಕ್ರಮು ಸಂಪರ್ಕಿಸುನ ರಸ್ತಯಿಂದ ಖೆರಗು ಗ್ರಾಮ 


227 [ಸರಿಮಿತಿಯ: ಟ್‌ ರನ್ಷೆ ು ಮುರ) ಶಾನುಣಾರಿ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಜಿಗಳೆ 'ಛ್ಲಿ ಕಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮುತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ ಕಲಮೆಗಖರಿ (ಜಿ. ) 
ಯಾನರ ತಈಾಲ್ಬೂಕು ಬಿ.ಎಂರನ್ಲಿಯಿಂದ ಗನಡೇಸೆರಳ್ಳಿ ಬೆಟ್‌ ಹಾರಸಹಳ್ಳಿ-ಯಂಐನದಲ್ಲಿ 
k 5054-03-377-0-01-154 (Mus) we |ಜಳಯಲ್ಳಿ ಯರಗು ಮಾರ್ಗ ಟಡಿಖಿಟ್‌ ರನ್ತಿ ನೇರುನ ರಣ್ತಿ ಬಳಗೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮ eds 
22 » ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸ್ಸ 'ಸ೦ಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಲಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಫಿ ಹುತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಂಡಿ ನಿರರ್ಫಿ ಕಂಮಗಸನಿ, (ಚಿ.ಹುಃರ) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪ್ಯಾಕ್‌ 388878) ದಾಸಲ ಪ್ದಕ ಬನನ ರಸ್ತಸಂದ ಮುನಿಯಪ್ಪನ ದೌವ್ಯನ 
5054-03-337-0-01-154 (ous) sy ಐ.ಯೊನಳ್ಳಿ ಸಂಸಂಶನಂಯರಳ್ಳಿ ಅರಸೀಹಳ್ಳಿ ಗೌಡಣಿರೆ ಹುೂಲಕ 18.೦೦.ರಟ್ಟಿಣ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರ್ರ ಮ 
229 ಕೆಗಳ ನು [ಸುನಂಶನಯಳ್ಳಿ ಗ್ರಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಕ್ಟಿ ಯತ್ತು ಕಊಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ ಕಾಮಾ ಜರಾದುಖಡದೆ 
ಯಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರೆ) 
ಉುಂನಸ ತಲ್ಲೂರು ಯರಗು ರಸ್ತಯಿಂದ ಮುರ್ಗ ಹಂಖನಬಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತಿ ಸರಪಳಿ 
230 5054-03-337-0-01-15 (ಯೋಜನೆ) ಚಿಲ್ಲು [200 ರಲ್ಲಿ ಯಂಪನಚಳ್ಳಿ ಗ್ರನು ಖರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಕ್ರೀಟಿ ರಣ್ಟಿ ಸುತ್ತು ಉಂಕೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧತರಣಿ [ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಮಗಂರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರನ್ತೆ) 
ಪ್ಯಾಕ್‌ 8) ಹಸನ ಸಾಮ್ಗೂಹ ರಗ 'ರಷಮಾದ ಕಮಯ್ಸ್‌ ಪಾಡ್ತಾನಿ 
[ಎನ್‌.ದೇಜುಲುರ, ಚೆಟ್ಟಿರಯಳ್ಳಿ ಹುತ್ತು ಅಲಸಿನರಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗನುಗಿ ದುದ್ದ ಶಅಂತಿಗ್ರಯ ರಸ್ಷಿಗ 
54-03-337-0-01- ಜನೆ ಸೀರುಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ದೇಖಕಿಲಖುರ, ಗಳು y) ಸ್ರ 
23 ಹಾಸನ ಈ I (aha) de ದ್ರಿ ಸು ಪವನ್‌ ಸೂಮಿಕಿಯು ಶಾಕ್ಲಿಟ್‌' ನನ್ನಿ 0.00 ಉಟುಗರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕಲಂಕ್ರಟ್‌ ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ನಾಲ ಕಲಯಗಂರಿ.(ಚಿ.ಯಖ.ರ) 
SS SS 
ಯಾಸಕ ಎಏಮ್ದೂನಿ ಬೆರಗು ರಸ್ತಯಿಂದ ಹಾಬ್ಮ್‌ನಪಳ್ಳಿ ಡ್ರಾ ನನ್‌ ಡೇವಾನವುರ, ಚಟ್ಬನಯಕ್ಕ್‌ 
5054-03-337-0-0-154 (ose) oy [ಯತ್ತು ಅಲಸಿಕಯಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗಬಂಗಿ ದುದ್ದ ಶತಿಗ್ರನು ರಣ್ಷೆನೆ ನಿರುನ ರಸ್ತೆ 8.ಮೀ.600 ರಣ್ಲ py 
232 ಹಾಸನ ರಕ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ |ಯಂಡ್ರಂಗಿ ೧ಲ್ರನು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಊಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಉಂಕ್ರಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ನೂಣ ಉನುತ ಪೂರಾಗೆಸಿಂಡಿದೆ: 
[ಕಅನುಗರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
ಪ್ಯೂಕ್‌ಜ್‌-5 67) ಹಾಸನ ಸಮ್ಯಧು ಕಂದಲಿ-ನೈಿಸ್ಸ್‌ 'ಬಫ್ನಾಡು ರತ್ಷಮಾದ 
ಎಂಸಿಖಖ್‌ ಬಂಗೇಶಯುರ ರನ್ನ ಸೇರುವ ರನ್ತಿ ಮುರ್ಗ ಗೌಡಗೆರೆ, ದೊಡ್ಡಗಡ್ಡಳಳ್ಳಿ ನೀಂ೪ಪುರ, 
ಕೊಂಡಟ್ಟಿ ಕಲನತ್ತಿ ಲಂಗರಸನಯಳ್ಳಿ ಕುದರಗುಂಡಿ ಖೇದಾಖತಿ ಸರಪಳಿ 2100 ರಿಂದ 2160 
$a 5054-03-337-0-01-154 (aliens) weg ಲ ಹ 2 


ಕೆ.ಮೀರಖರೆಗೆ ಲಿಂಗರಸಸಚಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಂಕ್ರೀಟನೆ ರಖ್ಯಿ ಸುತ್ತು ಉಂಕ್ರೇಟ್‌ ಚರಂಡಿ 60.00 ಉಗಾದಿ ಯೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಯು ನ್ತೆಗಳೆ.ಸುಧಾರಃ ನಿರರೂಣಂ $ಂನುಗಾದಿ(ಚಿ.ಮು.ದ) 


ಬಿಎನ್‌ ಮಂಚೇಗೌಡ 35.00 


ನಾನಾನಾ fo &%y 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


ಅನುದಾನ 


2019-20 ಬebridolse 


ಕೊಮಗಾಲಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 


6 


[ಮುರ ಅಲ್ಯತು 'ಕಲಳಿಯಿಂದ ಸೋಡಸದಕ್ಸ ಇನು ಮಾರ್ಗ ಚಕ್ಕಮೇನಯ್ಳಿ 
ಕುದುರುಗೂಂಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರ್ರಿ ತಮೀ520 ರಲ್ಲಿ ನೋಖನಯಲ್ಳಿ ೧್ರನು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಲಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಲ್ಲಿ ಮನ್ಬು ಕಉಂಂಕ್ರೀನ ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ನೂಣ ಕಲನಗಾಗಿ.(8:ಮು.ರ) 


5054-03-337-0-01-154 (ales) ey 
ಖುಖ್ಯ ರನ್ತಿಗಳೆ ನುಖಾರಣಿ 


ಉತುಗೂರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


Es -6 (86853) ed so್ಯರು ಶಲರು-ದಗ್ಣ ಸನ ರಸ್ನ ಜ್ಯ ಹದರ 
ನಂಬೈ-71 ಲಂದ ಚೆಕ್ಕಕೆಡ್ಲೂರು ಗಲ್ರತು ಸಂಖರ್ಕೀನ ರನ್ತಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಯ್ಯೂರು ಗ್ಬಸರಸರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
'ಲಂ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ ಹುತ್ತು ಕಂತ್ರಿ ಚೆರಂಡಿ ನಿರೂಟ ಕಂನುಗಂರಿ (ಗತಮಿೀ ರಸ) 


5054-03-337-0-01-154 (seu) Wಿಲ್ಲ 
ಸುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಬಾರಣಿ 


ಯಲಸಳ ಲಲ್ಲೂರು ಎಂಗಿಎಛ್‌  ರೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಯಾನ್ನಾನರ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ. 
[ಯೆಟ್‌ ಮೈಲಸಯಳ್ಳಿ ನಂರರ್ಕಿೀನುವ ರನ್ಣಿ ಸರಲಳಿ 240 ರಲ್ಲಿ ಕಲಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ಳಿ ಹುತ್ತು ಕಲಂಕ್ಷೀಟಟ್‌ 
ಕರಂದಿ ನೀರ ಕಯಲ, (ಗ್ರಾದಿೀಟ ರಸ್ತ) 


5054-03-337-0-01-154 (eee) dg 
ಮು ರೆಣ್ಣಿಗೆಳೆ ಸುಧಃರಣೆ 


ಉಮಗಾರಿ ಸಟರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮು ಖೂರ್ಣಗೊೋಂಡಿದೆ 


ಲಸ್ಕಾಕೇಜ್‌--7 (8686) ಉಂ ತಂಲ್ಲೂಕು ಸಿಎಂ ರೆನ್ದೆಯಿಂದ ಕಲಸ್ಯಡಿ ಕಉನರ್‌ ಮೃಸ್ಯ-ದುದ್ದ 
[ರಲಂತಿಗನು ಸಂಪರ್ಕಿಸು ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 420 ೦0ದ ೩8) ರನರೆಗೆ ಅನುಗಬಲಳ್ಳಿ ಗನ 
ಪರಿಖಿಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಂಕ್ರೀಕನ್‌ ದಲ್ಲಿ ಹುತ್ತು ಕಲಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ ಕಲಸುಗಳರಿ. (ಜ,ಮುರ) 


5054-03-337-0-01-154 (eas) tog 


80.00 
ಮಯುಖ್ಯು ರಸ್ಟೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣ! 


ಬುಖನ್‌ ಮಂಚೇಗೌಡ $4 (MW) 


ಉಂ ಾಲ್ಬೂಕು ಸಿದ್ದಾಯುರ ದಿಂದ ಕೆತ್ತರಳರೆ ಬಾರಿ ಬೆರ್ಗ ಕಟ್ಟಿಯಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಸುದ 
[ಮುಖಂರ ಬ.ಡೀಖೆಟ್‌. ರಣ್ದಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಿದ್ಧಿಯರ ಗಯ ಇರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಂಕ್ರೀಟ್‌ ರನ್ತಿ 
ಯಷ್ಟು ಉಲಂಕ್ರೇನ್‌ ಚರಂಡಿ ನರರ ಉಮಗಾರಿ. (ಜೆಸು.ದೆ) 


5054-03-337-0-01-154 (odied) Bog 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೇಳೆ ಸುಧಂರಣೆ 


ಈ; 


ರಂಗಾ ಆಂ 


| SSS 


ಉಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸ್ಪಪಾಪ 
ಟ.ಡಿಯಚ್‌ ಸೇರ ರನ್ಟಿ ಮುರ್ಗ ಕಣ್ಯಪತನೆಯಳ್ಳಿ ಉಗನೆ. ಮಖದೆನಯಲಳ್ಳಿ ಚೆಬ್ಬೇಹಯಲ್ಲಿ ಶಂಕಡ 
ಹಟಲ್ಸಲು ಯುದ್ಧಾಯರ ಕಭ್ಬಳಿ, ಕೃಷ್ಞಾರರ ಕಮೀ220 ರಲ್ಲಿ ಹಳೆಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ 


5054-03-337-0-01-154 (Mire) eg 


ಕಮುಗಾರಿ ಯೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಜುದುಗೂರಿ ಈರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 


7500 
ಸುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಂರಜಿ ಖಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ಕಂಂಕ್ರೀ!ನ್‌ ರನ್ತಿ ಹುತ್ತು ಉಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಂಡಿ ನಿರು ಕಅನುಗಳಲಿ, (ಜೆ.ಮುರ) 
ಹೆಚ್‌.ಕೆ ಮಹೀ '೧ದ್ರೆ 07 44 
ಜಸ ಮುನ ಕಾತಿಹಾದ ಸಾಪನಾಸ್ಸ ನರಾ ಮಾರ್ಗ ಪ್ಯನಾನಪ್ಸ್‌ 
NOHO (ಯೋಜನ) ಜಲ [ಥದುರುಗುಂಡಿಗೆ ನೇರು ರ್ತ ಕಮೀ20 ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಬಳಿ ಯೊಸಳ್ಳಿ ಗಲ್ಲು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 80.00 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಕಂಂಕ್ರೀನ್‌ ರಿ ಮುಚ್ಚು ಉಂಕ್ರೀನ ಚರಂಡಿ ನಿರಾ ಕಾಯಗಟರಿ, (ಜಿ.ಪುರ) 
EIT on ್ಯೂದಿ ಹರಗ ರಸ್ಷಯಾಂದ ಕೂರನುಗಲ ಇನ್ಟೀನ್ಸ್‌ a 
054-03-37-0-01-154 (aus) we |ದ4ರಜಲ್ಲಿ ಹಡಸಯಳ್ಳೆ ಮಾಯಿಸಮುವ ಮಾರ್ಗಲಾಗಿ ದೂಡ್ಗರುರ ಯರಗು ಪತ್ರೆ ನರುವ ರ್ರ | 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ನೆನಳೆ ನು ್ಸ ಕ.ಮೀ.4.00 ರಲ್ಲ ಜಳ್ಳೇಕಯಳ್ಳಿ ೧್ರಿಮ ಪರಿಮಿಕಿಯಲ್ಲ ಕಂಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಕ್ಷೆ ಯತ್ಣು ಉಂಕ್ಷೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 00 
ನರ ಕಲರ್ಮಸರಿ. (ಚಿ.ಮುಸರ) 
ಡೆಟ್‌.ಕಿಮುಯೇಂದ್ರ 71.40 


ಖಕ ಇಮ್ಯೂತ ವದರಾ ಮಾಸ ರಸ್ತಯೂದ ಪನ್ನದರುಸ್ಠ ಹಾಗ ರನ್ನ ಮಾರ್‌ 
[ಯರಗ ಶಂಂಕಿಗ್ರಾಹು ಸಂಸರ್ಳಿಸುವ ರಣ್ಷಿಯಿಂದ ಖಟ್‌ ಬೈಂಂರುರ ಸೇರುವ ರಕ್ಷೆ ಯೆಚ್‌ 
[ಬೈಂಖರುರ ಗ್ರಾಮು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರನ್ನ ಮತ್ತು ಉಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಂಡಿ ನಿರ 
ಕುನುಗಂರಿ, (ಗ್ರಾಸ ರೆನೆ) 


5054-03-337-0-01-154 (ober) Hp 
ಮುಖ್ಯು ರಣ್ಷಿನಳೆ ಸುಧಾರಣಿ 


Sred secerAoh 


ಕಣತುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹಾನನ ಮೂಕ ದೊಡ್ಡಸರ ಬರಗು ರಸ್ಷಮಾದ ಕಮ್ಮಾಗ ಸಾಪಾನವ ರಕ್ಷ ಕಮರಿಗೆ 
5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಚಿಲಿ ಗ್ರಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರನ್ಷಿ ಯತ್ತು ಕಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಂಡಿ ನಿಮಾಣ ಉಮಗರರಿ. 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮಿ ರಕ್ತ) 


SHIT (86866) ನ ಅಲ್ದೂರು ಕೃಜ್ಟಾರುರ ೫06ಜನೆಯಳ್ಳಿ ಯಂಖಸಯಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ 
$051-03-337-0-01-154 (ol:us) ne [ನ ರ8 8ಖಸ200 ರಲ್ಲ ಬರುವ ಗೋಖನಯ್ಳಿ ಗನ ಪಂಮಿಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಕ್ರೀಟ್‌ ರ್ತಿ 
, ರಸ್ತಿಗಳೆ ; ಮುತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಟೆರಂಡಿ ನಿರರ್ಕಂ ಅಮುಗಾರಿ. (ಚ.ಮುುರ) 


ನ್‌ ಇನ ನಾಸಾ ಇನ್‌ ರ ನನ್‌ನಾನನನ್ಥ 


SASS (lack) ಕಣಜಸಖಳ್ಳಿ ಜೆರಗು ಮುರ್ಗ ಟಿಡಿಲೆಟ್‌ ರನ್ಷಿ ಸೇರುವ ರನ್ತೆ 6ಂಚನಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಹ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 


ನಖಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗೆ N ( ಕಲಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿಯರ್ಜಂ ಕಲರ). (ಜಿ.ಮುಲೆ) 


5054-03-337-0-01-154 (ows) 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (sss) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಭಂರಣಿ 


ಯಾಸಕ ಸ ತಿಗ ಹೋಬಳಿ, ಮುಡಸಾವಿಸಾದ ಮಾನ್‌ ಹವಿಸಪನ್ಳ ಮಮಾ 
5054-03-337-0-01-154 (Mtl) ದೊಡ್ಡಚಾಕನೇಯಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರನ್ತಿಯ ನ: 0.00 ರಂದ 5.0) ರ ಪರೆಗಿಸ ರನ್ಷೆಯ ಅಭುಬೃದ್ಧಿ 


ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಭಂರಣಿ 


ನ್ಯಾಕ್‌ 1: 508 ಮಾನ ಇಂ. ದುಡ್ಡ ಹೋಳಿ ಡಾನ್ಸ್‌ ಗ್ಯಾನ ಪಾನಿಯ ರಸ್ತ 


$054-03-337-0-01-154 (ota) ಅಭಿ 'ಅಬಗಿಂರೀ(ಂದು ಬಸಿ) 


ಮುಖ್ಯು ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


4». ದುದ್ದ ಯೋಬಳಿ ಕಟ್ಟಿಯಳ್ಳಿ ಗ್ರಾನು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 


5054-03-337-0-01-154 (alee) wg ರ(೭೦ದು ಬಾರಿ) 


ಮುಖ್ಯು ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (Matus) wey 'ಯಾನಿನ 46 ದುದ್ದ ಯೋಬಳಿ ತಿನ್ಬಾಖುರ ಗರು ಬರಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ರನ್ನಿ ಅಭಿನೈದ್ಧಿ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


IANO (baud) ug JANE 5: R07 ಹಸರ ಇಂ. ದುಡ್ಡ ಮನವಳಿ DT SE 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿಬೈದ್ಧಿ ಉಮಗಾರೀ(೬ಂದು ಬಾನಿ) 
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75.00 


2019-20 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅ ಹಂತಭನ್ನು 
ಅನುಜಾನ ಪ್ರಸ್ತ is 


ಕಣಸುಗಳರಿ ಊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅಉಟುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ರರಸುಗಂದಿ ಊರ೯ಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾರ್ಮೆಸರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ ಅಸುಮೋದನೆಗೂಗಿ 
ನೂ.ಇಂ ಕಛೇರಿಗೆ ದಿ02.12.2019 
ರಂದು ಕಳ್ಳಿಸಿದೆ 


ಕಣರುಗಕರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಎಸ್‌ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಳಗಿದೆ. 


NOC edೆoಯಬೇರಂಗಿದುತ್ತದೆ. 


ನಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
124) wotenaNOC 
ಆಡೆಯಬೇರಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಸಸಿ ಡ್ರೈನ್‌ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಸಹ 
0:00 ದ್ರಿ ಉಡುಗಣಿ ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ. 


ಸಿಹಿ ಡ್ರೈನ್‌ ಕಿಲನ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಸಿನಿ 
0.00 ಠಣ್ರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
0.00 ಕದುಗಣರಿ ಊೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಉಬುಗರಿ ಸ್ಥಳ ನಕರಖರಿನಲ್ಲಿದ್ದು 
0.00 ಅಂಡುಗಗಿ ಆ್ರ್ರರಂಚಭಿಗಬೇಕೆದೆ. 


5054-03-337-0-01-154 (ads) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಷರ 


'ಮಾಸಳ ೪. ಲಊಂತಿಗ್ರನು ಕಸೋಬಳಿ ತ್ಯಾವೀಯಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಬೆರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಕ್ರದ್‌ ರನ್ನ ಯತ್ತು 
ರಂಡಿ ನಿಟ ಕಾಮಗಲರಿ(ಒಂದು ಬೂದಿ) 

ಕಸ್ಕಾಥೀಜ್‌ ಬಿ : 98816 ಉನ ಸಂ. ದುದ್ದ ಯೋಬಳಿ ENTS ಯೂದ 
ದೇಖಸ್ಯಾರ ಅಟ್ಟುಖರ ಯೊನರಳ್ಲಿ ಸಂವಂಕಕಯಳ್ಳಿ ಅರಹೀಹಲ್ಳಿ ಗೌಡಗೆರೆ ಮುಲಕ ಚೆ೦ನಟ್ಲಣ 


[ದರಿ ಸೇರುಖ ರಸ್ಸಿ ಕಿಮೀ 2 ರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲಾಪರ ಯೊಸಯಳ್ಳಿ ಗತ್ರನುದ! ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಕ್ಷೀಟ್‌ 100.00 
ರನ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ನಾಣ. (೫.ಮುಲೆ) 

ಜೆಟ್‌.ಎನ್‌ ರಾಮೇಗೌಡ 
ಹಾಸನ ಸಾ ಮದ್ದ ಹೊಬಳಿ ಕಂದಲಿ ನೈಂಹಕ್ಕ್‌ ಬಸ್ಯಾಡು ರಸ ನರ 2 ಇಮಾ 
ನಲ್ಲಿ ಕುದುರುಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಟು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಣ್ಣಿ & ಚರಂಡಿ ನಿರು (ಜಿ.ಹುರ) 80.00 


RF PIO md ದುಡ್ಣ ಯಂಲಧಿ ನಮ್ಟರು ನಾಂಸಿವಧ್‌ ರಷನಾದ | 5 


[ರ್ಗ ಬನಸಖಂಭಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮು ಸಂಮಿತಿಯ ಸರಲಳಿ 17208ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಅಯ್ರೋಟ್‌ ರನ್ಷಿಗೆ 
[ಕಲಂಕ್ರೀಟ್‌ ರನ್ಸಿ ೩ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತ್ರ(ಒಂರ ಬಾರಿ) 


80.00 


[ಮುಸಕ ಈ 'ಡದ್ದ ಮೋಲಕ 'ನರಪರ-ಕ್ಪಾಳಿ ಇಲ್ದಾ ಮಖ್ಯ ನದ ಸಂರ ಕ್ಯಾಪಾರ 
ಗುನ: ಪಂಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಊಅಂಕ್ರಟ್‌ ೦ನೆ ೩ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


254 ಶಾಸನ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಂರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 (Mma) 
255 ಹಾಸನ & el, He 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಣಿಗಳೆ ನುಧಾರಣಿ 
5054-03-337-0-01-154 (aed 
256 ಹಾಸನ i 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಣೆಗಳೆ ಸುಧಂರಣಿ 
T— 
5054-03-337-0-01-154 (aud) 
yy R 0) (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲ 
ಭಾಸನ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಳರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 (sed) 
258 ಕಠಾಸನ (ed) 
ಮುಖ್ಯು ರನ್ತೆಗಳೆ ನುಛಾರಣಿ 
54-0 0-01-154 p 
25 BR 5054-03-337 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯು ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧೂರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 (ees) 
260 ಹಾಸನ (ue) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ಹುಧಂರಣೆ 
261 5054-03-337-0-01-154 (ded) 
ಮುಳ್ಳು ರನ್ಟಿಳಳೆ ಸುಧಃರಣಿ 
262 5054-03-337-0-01-154 (aired) Weg 
ಮುಖ್ಯು ರಣ್ಟಿಗಳೆ ಹೆಧಲರೆಣಿ 
263 50SL-03-337-0-01-154 (Aud) Wg 
03 
ುಖ್ಯ ರಣ್ಷೆಗೆಳೆ ಸುಧಾರಣ 
505-07387005 (cred) ty 


ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ನುಣಂರಣಿ 


5054-03-337-0-01-154 (alia) 


ಜಲ 

ಮುಖ್ಯ ರ್ಷಿಗಳೆ ನುಘಂರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 (oid) 
ಮುಖ್ಯು ದನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಜಲ್ಲಾ 


ಕಂಮಗಾರಿಯ ಹ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 


2619-20 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


'ಕಾಟುಗಾರಿ ಸ್ವರ ತಕಲಾರಿಸಲ್ಲಿದ್ದು 
ಕಂಟುಗಂಿ ಲ್ರಾರಂಭರಬೇಕಿದೆ. 


ನಿಸಿ ಕ್ರೈಸ್‌ ಕುಮುಗಂರಿ ಪ್ರೆಗಢಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಸಿಸಿ ಫೈನ್‌ ಉಮುಗೂರಿ ರಗಸಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ರಖಸುಗಸರಿ 


0 00 


ಗತಿಯಳ್ಲಿದೆ 


0.00 ಕಿದುಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ವ & TOD ರ ಈ ದುದ್ಧ ಹಬರಿ ಹಲ್ಯರನನ್ನ ಗದ ವಂನಯನ್ಸ 
ರಪ್ತಿ ಅಭಿಬೃದ್ಧಿ ಉಖುಗಳರಿ( ಒಂದು ಬಾಗಿ) 


ಯುಸರ ಕಟ. ದುದ್ದ ಯೆೋಬಳಿ ಅರಸೀಯಳ್ಳಿ ಗಯ ಖರ ರನ್ನ ಅಭುಬೈದ್ಧಿ 
ಕಟಯಗ೦(ಒಂದು ಬಸರಿ) 


[oo ದುದ್ದ ಹೆಬಳಿ 'ಬಿಟ್ಟಿಯಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇದನಿಯಯಲ್ಲಿ ರನ್ನ ಅಭಿಸದ್ಧ 
ಕಲರುಗಾರ(೬೧ರು ಬಳರಿ) 


ಎಸ್‌. ನಾರಾಯೇರೆಡ್ಲಿ 


ಜಂ 


'ಪ್ಯೂಕೀಜ್‌ % : 102067 awd 0, ದುದ್ಧ ಹೋಬಳಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಐಂಸಿ.ಹುಳ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಖೂರ್ಗ ಬೇಲಾನತಿ ಗ್ರಸು ಪರಿಮಿತಿಯ ಸರಿ 13208ಮಿೀ ರಲ್ಲಿ ಕಟಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ೩ 
ರಂಡಿ ನೀರರ್ಕಣ (ಜಿ.ಯು.ದ) 


ಹಾಸನ ಇ ದಾಡ್ಗ' ಹೋ ಇನ್ನಾರ ಸಾನಿವರ್‌ ರಸ್ತಮಾದ ಖೊನ್ಗಾಖರ ಮಾರ್ನ್‌ ಡೆದ್ಧ 


ಕಲ್ಯಾಡಿ ಕಾರ್‌ ಖೈಖ್ಸ್‌ ರಣೆ ಸಂಖರ್ಕಿಸುನ ರಟ್ಟಿ ಯ ಯೊನ್ಳೂಟೆರ ಗ್ರಾಪು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಲಂಕ್ರೇಟ್‌ ದಸ್ತಿ ೬ ಚರಂಡಿ ನಿರು. (ಗ್ರಾಮ ರನ (ಟೂದು ಬಾರಿ) 


ಲ್ರಗಶಿಯಲ್ಲಿಟೆ 


0 00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಲಸತಿಯಲ್ಲಿಬೆ 


0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಬ್ರೆಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


0.00 


00 ಅಮಣಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


SIT TOS aT ಇ ದುಡ್ಗ ಹೋಳಿ ಾರನಯಳ್ಳಿ ಗ ಮಿಯಾ ಈ 
ಅಲುಖೈದ್ಧಿ soxrd(aord 20) 


ದ್ಧ ಯೋ ಸಮನ್ಸ್‌ ಸಾನು ಸಾನಿಯಾ ರಸ್ತ ಅಭನದ್ಧ 
ಕಲಯುಗಾರಿ(ಒಂನು ಬೂಿರಿ) 
ಮೆಡ್ಗ ಹಾಳ 


ರಲನುಗದಿ( ಒಂದು ಬಂದಿ) 


SRT ಇನಚಕ್ಳೆ ಗ್ಯಾರಿ ನಾನಸಯನ್ನ'್ಸ ಆಧ್ಯ 


0.00) 


ಆರ್ಥಿರ ಬಿಡ್‌ ಯುಂ ಕಳೇರಿಗೆ 
0.00 ದಿಃಖಂಕ 13.11.2019 ರಂದು ನಲ್ಸಿಹಿದೆ. 
(3 00} 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 9 6>- 


2919-20 ಬಿಲುಗೆಡೆಯಾದ ಕೇಮಗಾರಿಯ ಬ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 


(ರೂ. ಲಕ್ಷ) ಅನುದಾನ 
KOEI _ SE | 
5054-03-337-0-01-154 (Qared) [a5 00ರ ಇ. ದುದ್ದ ಮೊೋನಳಿ ಬಡಾರದಾಸ್ಳ್‌ ಗ್ರಾ ಪಂಮುಕಿಯಲ್ಲ Ei 
iM ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ ರಸ ಅಭಿಖೈದ್ಧಿ ಕಾಟಯರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) F ಸ 
ಸಾರಾರು ರನ ತನದ ಮರ್‌ ಮನವಾ ಪಗ ಸನ್ಸ್‌ ತ ಕರಕ. ಮ ಕಾಂಗಿ 
& wd 131.209 ರಂದು 
5054-03-357 0-01-154 (cbneeni) [ನೊರೂರು--ಚಿನಕುರುಳಿ ನೇರುಪ ರನ್ಣೆ 8.ಬಿಃ140 ರಂದ 230 8.ಬಿ*ರಹರೆಗೆ ಅಭಿಖೃದ್ದಿ ಹುತ್ತು pe 
ದಕ್ಷಿಗಳಿ N |ಅಗಲೇಕರಣ ಕಂಮಗಲರಿ. (ಗ್ರಮ ರಣ್ಷಿ(ಒಂದು ಬರಿ) 80.00 0.00 ಕ 
ವತನ ಮವರಟಟನನ್ನಮಮತಮಿಮೂನಮದಮವಿಮಿ ಮುದಿ 
5054-03-337-0-01-154 (Md) 'ಲ್ಯಾಕೇಜೌ-6 (102217) ಹಾನೆಸ ೫. ಪಂಂತಿಗವು ಯೋಬಳಿ ಹೆಗ್ಗಣಳ್ಳಿ ಗ್ರಹ do 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣ (ಲಂಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭುಬೈದ್ಧಿ ಕಭುಗತರಿ(ಓಂದು ಬಂರ) - 0.00 ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ ಯುಃಖಂ ಕಛೇರಿಗೆ 
5054-03337. 0-01-154 (a) [ಖಾಸಕ ಇ. ಹೆದ್ಗ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಸಾಪರ್‌ ಮೈನ್ಸ್‌ ರಸ್ತಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ್‌ ಎನ್‌ ಯೌಸ್ನನವನ್ಳ್‌ is [ದಿಉಂಕ 13112019 ರಂದು ಸಳ್ಲಸಿದೆ. 
ನ್ಯಾ ರಕ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸಂರ ರಟ್ಟಿ 000 ರಂದ 100 ಕಿಮೀ ಸರೆಗೆ ಅಭಿನ್ಯದ್ಧಿ 9 
ಯಾನನ ಈ. ಏಲಂತಿಗ್ರವು ಯೋಬಳಿ ಖ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ ಯಳಿಯಾರ ಕೇರಳಲಯೆರ ರಾಜ್ಯ 
03337-005154: (ಯೋಜನೆ) [ಖದಸ್ಞಂ-102 ರಂದ ಎನ್‌. ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಸಂಶರ್ಕೆನುನ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಂದ 100 ಕಮೀ ಹರೆಗೆ 150.00 ಥಟ್‌ ಕೆಲ ಮುಡಿದಿದೆ. ಬಾತಿ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೇಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 'ಅಭಿನೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ 98823 ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಳ್ಲಿದೆ 
5054-03-337-0 0-154 (ord) ಹಾಸನ ಕಾಮೂ ಗೂರೂರು-ಮಾನಿಕರ 6 2000 ರಂದ 70ರ 8.ನುನವರಗ ಪರಾ ಧಾ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳ ರೀಕರಣ (90379) 250.00 ಬಿ.ಏಬ್‌ ರಂಗೇಗೌಹ 6ಮಗಾರಿ ಛ್ರಗತಿಯನ್ಸಃ 
ಲಸ ಶಂಲ್ಲೂಕು ಕಬ್ಬತ್ತಿ ಕಲ್ರನ್‌ನಿಂದ ಉಡುಬಾರೆ ಯೂರ್ಗ ಸೊರೂರು ಖುವಿಕಕೆರೆ ಸೇರುವ 
5054-03-331-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ರ್ತಿ ಸೇರು ರ್ತಿ ಕ.ನೀ420 0೦೦ದ 7.008.ಮಿೀರನರೆಗೆ ಹುರು ಅಾಂಬರೀಕರಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 180.00 ಎಮ್‌ ಶಿವರಿರ್‌ 0.00 ಉಮಗಳರಿ ರುಡಣೊಂನಿದೆ 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಹಾಗೂ ರಣ್ಟಿ ಸುರಕ್ಷೆನಂ ಕಂಸುಗಂ೦(88297) 
ಯಂನನ ಹಾಲ್ದೂಕು ಟಪ್ಟೀಯ ಖದ್ದಾರಿ ಬಿ.ಐಂರ್ಷೆಯಿಂದ ಉಖ್ಪಲ್ಲಿ ಹಂಖಸಕುಖ್ಸ ಮಳೀಗನಣಳ್ಳಿ 
5054-03-337-0-01-154 (eed) [ಮುರ್ಗ ನಿಂಗೇಗೌಡನಕಿಎದ್ರಲು ಶೆಟ್ಟಿಯಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 00೦ ರಂದ 600 ರನರೆಗೆ ಅಭಿ್ಯ ಸ 
k k ಸ್ರಲು ಶೆಟ್ಟಿಬಳ್ಳಿ ರ್ತಿ 04 4 ಅಭಬೈದ್ದಿ 22000 |[ರಟೀಶ್‌ ರುಟಾರ್‌ ನೊಧಾರಿ ಅಉಟುಗಂರಿ ರ್ಲಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಮುತ್ತು ಡಲಂಬರೀಕರ( ಕೆಲಸ (86434) 
ಖಂಸನ ತಲಲ್ಲೂಕು ಖಟೌ.ಯೆಟ್‌.ಐ.ಹಿಿ ರಣ್ಣಿಯಿಂದ ಪಿರುಮೇನಂಯಳ್ಲಿ, ಲಕ್ಕಲಯಕರಯಳ್ಳಿ, ಕಲಳ, 
5054-09-387-0-01-154 (acai) [ನಕಲೇಸಯಳ್ಳಿ, ಮುಂದಲರರ ಮಾರ್ಗ ಬಿಟಿರಕ್ಷಿ ಸೇರುವ ಲಕ್ಷಿ &ಮೀಂ00 ರಿಂದ 1200 i 
ಪಲ್ಯ ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ.ಮಹರನರೆಗೆ ಯರು ಊಂಬರೀಕರಣ ಗೂ ಅಭಿಬೈದ್ದಿ ಉರ:790(89845) 250.00 depo 
5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನ) ಜಲ [ರನನ ತಲಲ್ಯೂತು ಕಬ್ಬತ್ತಿ ಉಡುಬಾರೆ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತಯಿಂದ ಜೋಡಿಯಲ್ಣಲ್ದನೆಯಳ್ಳಿ ನೇರುಖ ಅಉಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ರಸ್ತೆ ಕ.ಪೀ೧.00 ೦೦ದ 200 ಕಿ.ಮೀರಬರೆಗೆ ಅಭಿಸೃಣ್ಣಿ ಕಂನ790(327) Iwo.00; 60.00 ಬಾಗೆಡು ಅಲ್ಲು ಜಜಸತಿಸಿದೆ 
5054-03-337-0-01-154 (ole) [ಯುಸಸ ಅಲ್ದೂರು ಕತ್ತಿ ಚಸ್ಪಂನಿಹ್ಳ್‌ ರತ 85000 ರಂದ 300 ರವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಬತ್ತು PRB ಕಾದುಗಳರಿ ಯರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮು ರಸ್ತೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಯಾಂಬರೀಕಲಲ ಕಲಮುಗಳರಿ, 94288 (000 ೫ ಇಂದ್ರ ಅಂತಿದು ಬಿಲ್ಲು ಊಣಿಸಿಸಿದೆ 
ಬ್ಯಾನ್‌ ಯನ್‌ ಮೂನ ನೊಮುರಾ ಚಸರಾ ರ್ಷದ ಮನ್ಗಡೇವರವರ 
5054-03-337-0-01-154 (aku) ಸರ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ0೧0 ರಂದ 150 ಕಿ.ಮೀರಟರೆಗೆ ಅಭಿನೃಣ್ಣಿ ಹಸ್ಸು ಡಂಂಬರೀಕೆರಂ 10.00 6ಜಸರಿ: ಟೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಖುಖ್ಯ ರಣ್ಣಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ sesi00 $4371 Mas 
— ಎಮ್‌ ಶಿವಶಂಕರ್‌ | 
ಯಂಸನೆ ಅಲಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟುಯ ಯೋಬಳಿ ನತ್ತಿಗಗಯಳ್ಳಿ ಮಳ್ತು ಸೆತ್ತಿಗರಯಳ್ಳಿ ಕೋಸ್ತಲು ಗ್ರ್ರಾಮ 
N4-03-337-0-0-154 (ಯೋಜನ) ಜಿಲ್ಲಾ [ವ್ರಂಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರನ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಂಂಕ್ರೀಿಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿನರ್ಕಿಟಣ ಕಂನುಗಾರಿ. 500 0.00 ಉನುಗರಿ ಯರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 


ಯುಮ್ಯು ಲನ್ನೆಗಳೆ ಸುಭಂರಣೆ 


ಕ್ರಮ x 
ಸಂಚ್ಛೆ & 


5054-03-337-0-01-154 (olisctid) 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ತಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣ 


5054-03-397-0-01-154 (083109) 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಣಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (05d) 
ನ್ಯು ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಭಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (assed) 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ 


ಖುಖ್ಯು ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (0d) 
ಯುಖ್ಯು ರನ್ನಿಗಳೆ ನಿಧಂರಣಿ 


5054-03-337-0-01-154 (ard) 


5054-03-337-0-01-154 (aad) 
ಯುಟ್ಯು ಲನ್ನೆಣೆಳೆ ಸುಧಅರಜಿ 


5054-03-337-0-01-154 (bats) 
ಮುಖ್ಯು ರನ್ಟಿಗಳೆ ಸುಧಾರಜಿ 


ಮುಖ್ಯು ರಸ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಮುಖ್ಯ ರನ್ತಿಗಳೆ ನುಣಸರಣೆ 


5054-03-337-0-0-154 (05rd) 


5054-03-337-0-01-154 (Mess) 


3 3 “Mi 
ನ್ಯೂ ದಾನ ಬಾನು ವಿವರದ ಕ್ಯಾನ ಪನಾಹನಹ್ಸ್‌ ದಾರಾ ik ರಾಜ್‌ಗಾಡ ಠಟ್ಟ ಪಟ್‌ ರನ 
ಜಲ |ಯಲಯಳ್ಳಿ ಯಾರ್ಗ ಯೆಟ್‌.ಯೆಟಿ. ಎನಿಸಿ ರಕ್ಷೆ ಸೇರುನ ರಟ್ಟೆ ಕಖಿಇ10.00 ೦೧ಡ 1200 ರನರೆಗೆ 80.00 ER EE 
ಅಲುಖೈದ್ದಿ ನ್ನು ದಖಂಬರೀಕರಕ ಕಂಮೆಗಖರಿ.94658 ಇರಶಿಯಲ್ಲದೆ 
ಯಾಸ್‌ ಯ್ಯ ಗೊಡು ಸಮಾದಿ ಮಾಸಾಯಕಸಲ್ನ ಮಾಗ್‌ | 
ಔಲ [ಸಂಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುಖ ರಸ್ಸೆ ಕಮೀ೧00 ೮ಂದ 200 .ಮಿ:ರಬರೆಗೆ ಅಬಿನೃದ್ದಿ ಸುತ್ತು 10.00 ಕೂಮುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
'ಡಖಂಬರೀಕರಣ ಆಅನುಗರಿ, 
NS SEES WBE SSS ಮದ 
ye: 5) ಹಾ ಲು Spd Se Gp pa ON 
ಖಲ |ರರಂಕ್ರೀ್‌ ೦ನೆ ಹುತ್ತು ಉಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ ಕಂನುಗಾ0ಿ. 91292 55.00 Ud RRR 
ಹ [ನನ ಇಂಾನ ಕಟ್ರಾ ಪದಕ ಅಂತವರ ಗಾನಾ ವಾನುಸಡನ ಸದ್‌ ಕನ್ನ ಪಪ್ಪ | ಕೆಸಿ ಶಾಮಣ್ಣ NK 
ಬಂಕ್‌ ಟಿ ನ 8 ್ಸ 5300 (100 ಢೈನ್‌ ಕಲಲ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಇಲ್ಲಾ ಯಾಸರ ತಸಲ್ಯೂರು ಕೆಟ್ಟಾಯ ಯೋಬಳಿ ಉರ್ಲೆ ಗಾಯ ನಂಬದ ದ್‌ ರಸ ಮುತ್ತು "1 
8ಅಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಂದ ನಿರುಟ ಕಂನುಗಳರಿ. 55.00 0,00 ಠೂರ್ಮುಣರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. 
IE RAT in Spd Smo uNona yp ನತಯ i SAO “TT 
ಜಲ [ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರನ್ನ ಯತ್ತು ಉಲಂಕ್ರೇಟ ೭6ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ ಕಂಸಗಾರಿ, 91285 5200 10.00 A 
[ಜಾಸನ ಘಾಲ್ಕೂಕು ಕಟ್ಟುಯ ಯೋಬಳಿ ಊಸ್ಯರಾಖೆ ಗ್ರಟು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಉಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಖುತ್ತು 1 ಡ್ರೈನ್‌ pe ಮುಗಿದಿದ್ದು 
ಜಲಃ [6ಂಂಕ್ಷೀಟ್‌ :ರಂದಿ ನಿರ್ಮಾ ಗಂಮಗಾರಿ. ಕ. ಸವಜ್ಞೀರ್‌ 


ಸಿಟ್‌ 


5054-03-337-0-01-154 (alee) ಚಿಲ್ಲಾ 


ಜಿಲ್ಲಾ 


ಅಂದಾದು ಹೊತ್ತ 
(ರೂ, ಲಕ್ಷ) 


2019-20 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಷರ ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು ಕುಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 


63 


ಡಬ್ಬು ಇನ್‌ ಏನ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


0 00 


'ಯಅಸುರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಟ್ಟಾಯ ಉೋಬಳಿ ಬಸಲಾನೆ ಗ್ರನು ಖ೦ಿಮಿಸಿಯಲ್ಲ ಉಂತ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹುತ್ತು 


ಕಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಂಡಿ ನಿರಾ ಕಲಯಗದಿ. dusTed erro. 


1 00 


ಲಬ್ಯಕೇಜ್‌: BTN sR ಕಟ್ಟಾಂಗ ಯೋಬಳಿ ೮ 


ಟಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಕ್ತ ಯಸ್ತು ಕ್ರೀ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ ಕಂಮಗೀದಿ, 91289 BEDNO Hserಗೆೊಂಡಿದೆ 


ಎಪ್‌ ಹಿವೆಶಂಕರ 


ಮಜ್ನು ಕಂಂಕ್ರೀಟ ಚರಂಡಿ ನಿಮರ್ಲ ಕಾಮಗರಿ. ಯಗ ರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ 


[ed wr Sg SIH Cy OMIT) oy 
'ಮುಶ್ಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಟೆಲಂಡಿ ನಿರರ್ಕಣ ಕಂನುಗಾರಿ. 


ಸಿಸಿ ಪ್ರೈಸ್‌ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 (elie) 
ಸುಖ್ಯು ರನ್ಣಿಗಳೆ ಸುಧಂರಣಿ 


5054-03-387-0-0-154 (cise) 
ಮುಖ್ಯು ರನ್ತಗಳೆ ಸಾರಣೆ 


ಸಲ್ಲ 


ಜಲ 


de ನಾತು ಕಾಯ ಹೋಲಿ ಕಾರಾತ್ಸು ಗ್ರಾನು ನಾ 
ಕಫಯಳ್ಸಿ ಬ್ರಖು ಸರಿಮಿಶಿಯಲ್ಲ ಕಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ನಿ ಮುತ್ತು ಅಉಂಕ್ಷೀಟಿ ಟೆಲಂದಿ ನಿಯರ ಕರರಳರಿ. 


{00 swdrind esc riod | 


ಹಸತ ಇಂನ್ಬುಸು ಕದಾ ಸಗ ಬ್ಯಾಡರನಳ್ಳ ಗ್ರಾನು ಬಮುನ್ಹ ವ್ಯಾಡರಪನ್ಸ್‌ ನಾಪ್ಪರ 


a 
|ಪಂಖಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಕ್ರೀನ್‌ ರಸ ಮ್ತು ಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ಸಿರಾ ಕಂಯಗರರಿ. ಐಮ್‌ ಶಿವಶಂಕರ 


0 00 6ರ ಖೂರ್‌"ಗಂಡಿದೆ 


ಅಂಬಾಜು ಜೊತ್ತ 2019-20 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ | 
5 "ಳ್‌, ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ತ ಹಂತವನ್ನು 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ £4 (da. ot) ತ್ತಿಗೆ ದಾ es ವಿಯ ಜ್ರಸ್ತು ್ಸ 


3 


ಉಟಗಿ ಯರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


(1.00 


5054-03-337-0-01-154 (ote) Hg £1) & ರಾಸನ ಈಾಲ್ಲುು 'ಕಟ್ಟಾಯ' ಹೋಬಳಿ: ಕೆಕ್ತಾನೆ ಗ್ರಾಮ ಉಂಿಮಿತಿಯಲ್ಲ pe 
ಮುಖ್ಯ ರನೆಸಳೆ ಸುಧಕರಣಿ 'ಕಲಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಸುತ್ತು ಕಲಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿಪ ಕಲನುಗರು, < 


9 ಸನ 5054-03-337-0-01-154, (ಯೋಜನೆ) ಜಲ್ಲಾ ಯಂಸನ ಪಾಖ್ಯೂಕು ಕೆಟ್ಟಾಯ ಯೋಬಳಿ ಕಟಯ ಗಿಳಿಯು ಮಾಸ್ತಿ ಇನುದ್ದನಯ್ಳ್‌ ಪಂಮಿತಿಯಲ್ಲ 
2 ki ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಲಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾ ಕಅಮುಗಂರ. 
8 5054-03-357-0-01-154 (ated) sop [ನರ ಅಂಮ್ಯೂು ಕಟ್ಯಾರು ನ್‌ ಶಾಕರಸದಳ್ಳ ಗ್ರಾಸ ಪರನೆತಿಯಲ್ನ ಾಕ್ರದ್‌ ರತ 
ಹಾಸನ 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಯಾಸನರನಡರ ಅಾಮೂತು ಸಿಎನ್‌ಎನ್‌ ಸಂದ 25 710 ರಂದ ನಳಂದ ಸರುವ 


ಮತ್ತು ಕಂಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರಾ ಸಲನುಣರಿ, 
04-03-397-0-01-154 (ಯೋಜನ) ಜೆಲ್ಲಿ [ಲ್ಯ ಕಮೀ 000 ರಂದ 035 ರಖರೆಗೆ ಯೊಳದಾಗಿ ಲಂಕ ಸಾಡು ರಕ್ಷೆ ಅಭಿಖ್ಯದ್ಧಿ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ [$oA(83606) 


೫೫ರುಗುರಿ ರೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ 


10.04) ಕಾಮುಗಣಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಉಟುಗಾರಿ ಯಊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ರಾುಗಾರಿ ಯರ್ಣಗೊಂದಿದೆ ರ್ತಿ 
ಛರ್ನಿಚರ್‌ ಕೆಲನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


0.00 


ಹೊಳಸರಸಿರ ಸಾಲ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ ಇಡು ಆವರಣದ ರುತ್ಯತ 3 ಸೊಚ್ಛೆ 
5054-03-337-0-01-15 (ಯಹಟನೆ) ಜೆಲಕ್ಞಿ [ಯ್ಟಲೆ್ಕಾಡ್‌ ನಿರು ಉಂ ಹೆಲಿಲ್ಕಾಡ್‌ದೆ ಕೂಡು ರನ್ರೆ ನಿನರ್ನ(83611) 
ಹುಖ್ಯ ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣ 


ಉಗಿ ಹೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ 
ಅಂಶಿದು ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಪಾರಾ ಮೂನ ಮಾರ ಾ್‌ನಾದ ನಾಸದನವನ್ನ ರನ್ನ ಮಾರ್ಗ 


O00 (au) ಚಲ್ಲು ತಗನನಯರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಿಿಡನಯಳ್ಳಿ ರಕ್ತ ಕಮೀ 1200 ರಂದ 1580 ರಟರೆಗೆ ಅಭೃದ್ಧಿ ಕೆಲನೆ. 


21000 ಕಂಛುಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಭಕರಣೆ (83654) 

5054-03-337-0-01-154 (es) Wಲ್ಲ ಯೊಳಿಸರಹೀ ಯುರ ಸಖಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡರುಂಚೇಬ್ರ-ಒಂಟಗಂಡ್ಡ-ಅತ್ತಿ ಟೌಡಿ:ಸಯಲ್ಲಿ ರನ್ತಿ ಕ.ಬಿಃ 0.00 tisk ಜಿಗಳಿ ಆಗತೆಯಲಿದೆ 

Y ( ರುಗಳ ತಿಯಳ್ಸಿದೆ 

ಪುಖ್ಯ ರಣಿಗಳೆ ನಾನೆ ರಂದ 300 ರವರಗೆ ಅಭಿಸೈದ್ಧಿ ಕೆಲನ. (9178) 0) Ka 


5054-03-337-0-01-154 (olsaezad) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ವೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಜಲ್ಲೂ |ಹುಖನರಹಿ.ನರ ಫಾ ಉಲೆವಾಲಗೆ ನವರ ಕಪ್ಪನೆ ಸಿಎನ್‌ ರ್ಯಸನ್ನ 0ರ 
ರಿಂದ 0.600 8.ಮೀಪರಗೆ ರ್ತಿ ಅಭಿಟೈದ್ಧಿ ಕಾಯಗಾರಿ (ಚಿ.ಮು.ದ) (88613) 


ಕಣನುಗಂರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಪಾದರ ಇ ಮನಾ ರ ನಾವ ರಸಾನನ್ನ ರರ ರಂದ 
300 ಕಮೀಜರಗೆ ಏಕಖಭದಿಂದ ದ್ವಿಲಥಕ್ಕಿ ಲಗೂ ನಡ00 ರಂದ 500 ಕ.ಮೀನರಗೆ 
5054-03-337-0-01-154 (ಯೋ) ಜಲ |ವಕಪಥದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಪಥಕ್ಕೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿನಿ ಅಭಿನದ್ಧಿಪಡಿನುವ ಕಂಮಗಂರಿ 


ಉದುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಯುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣ (ಚಿ.ಯುುರ) (ಶಿಲಡಿಉಟಲ ಅಘಊಔ.00 ಆ 010 & 08 ಆಂ 140) 97857 A 


(0 04} 


5051-03-337-0-01-154 (Meud) ue [ಶಳನರನಿ ಕರರ ಸಾಮ್ಬೂಕು ಗೊರೊರು-ಚನನರನ ರತ್ತಯಾದ ಇಡನನಸ್ಳ ಬ್ಬ 


ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕ.ಮಿಃ 3.7:5 ರಂದ 480 ರಜರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ(93905) ಸಕ್‌ ಮಾಡೇಗೌಡ 


ಕಮರಿ ಯೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


50.00 


ಯೊಳೆಸರಸಿ:ಮುರೆ ತಂಲ್ಲೂಕು ಗವಿಸೋಯನಂರಳ್ಳಿಯಿಂದ ಖಳಂ?ಗೆ ರುಖ ರಲ್ಲಿ 0.00 ರಂದ 
2.50 ಕಮೀ ಹದೆಗಿ ಅಭಿನೈದ್ಧಿ ಕುಯಗಾರಿ( ಒಂದು ಛಿ ಅಭಿಬೈದ್ದಿ)( ನಿಟ ರನ) (93993) 


5054-03-337-0-01-154 (lied) ug 
ಹುಖ್ಯು ರಸ್ಷಿಣಳೆ ಸುಧಾರಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಯೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


(100 


90.00 ಯಣಗೌಡ 0 00 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಷರ 


2 2೬೯ 


ಯಿಸನರನೀಸರ ಇಂಗ] ಯ್‌ಮ್ಯನೂರು ಹೂತ 'ಹನ್ಳನ್ಳುನಾನಿ ಗಾನ ಪನಿಯ 
ತೀಂಕ್ರೀಟ್‌ ೦ಸ್ತಿ ಯಸ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಮರಣ ಕಂಮುಗೂರಿ 


S054-03-337-0-01-154 (rw) 
ಮುಖ್ಯ ರಟ್ಟಿಗಳೆ ನುಧಾರಣಿ 


ಜಿಲ್ಲಾ 


ವ್ಯಾಕೀಜ'2(98422) ಯೊಸ್‌ರರಸೀಮುರ ೫ಂ// ರೆಳ್ಲಿಮೈಸೂರು ಖೋಬಳಿ ಬೇಡಿಗಯಣ್ಲಿ 
5054-03-337-0-01-154 (ed) Bp ನೊಪ್ರಲು ಗ್ರಹ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಅಂಕ್ರಟ್‌ ರನ್ನ ಹುತ್ತು ಚರಂಥಿ ನಿಕಟ 6ಂಯಗಾರಿ 


ಕೊಮಗಾದಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 


60.00 


70.00 


ಡ್ರೈನ್‌ ನಲ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬಾಣಿ 
ದುಗಂರಿ (ಥ್ರಗಶಿಯಲಿದೆ 


| ಕೆ.ಐಸ್‌ ಅಶ್ವಂಭುಗರ 


ರಾಡುಗಾರಿ ಲ್ರಗಶಿಯಲ್ಲದೆ 
ಯಂಗೌತ 


0.00 


308 ಹಾಸನ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 (need) acy [SANIT ಈ/] ಈಳ್ಳಪ್ಯಾನಾರು ಯೋಧ ಯಥ್‌ ನವಾನ್ಸ ಗನಿ ವರಾತಿಷನ 
೫ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳಿ ಸುಧರಣೆ ಕಲಕ್ರೀಟ್‌ ರಕ್ಷೆ ಮುತ್ತು ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಕೂಣ ಕಅನುಗಂರಿ 
ನಟ IIHS (Ged) dy [FIRES ಇ ನಾರಾ ಹಾ ನನನ್‌ ನ ವನ 
A ಯುಳ್ಯು ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 'ಕಾಂಕ್ರೀಟ ದನ್ತಿ ಹುತ್ತು ಟೆರಂಡಿ ನಿಮರ್ರಣ ಕಲರ್ನುಣರಿ 
D5H-0337-0-0-154 (ಯೋಜಕ) ಜಲ್ಲಾ | ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ 9999)ಯಳಳನರನೀರುರ ಈಾ// ಯಳ್ಳಿನ್ಫಸೂರು ಯೋಬಳಿ ಕೆಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾನು 
KT ಹಾಸನ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ನುಧಃರಣೆ ಪ೦ಮಿತಿಂ್ಲಾ ಉಂಕ್ರೀಟ್‌ ರನ್ಟಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಮರಣ ಉಂಟಗಂರಿ 
F 5054-03-337-0-01-154 (Meus) ae (ಮೂಸನರನೀನರ ತಾಗ ಯಪ್ನನೂರು ಹೂಬನ ದೊಡ್ಡಾಡನಾಡು ಗುನ ವಾನ 
a ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 'ಕಲಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ಟಿ ಸುತ್ತು ಟಗಂಡಿ ನಿಮಾಣ ೧೪ನಗಗರಿ 
413 5054-03-337-0-01-154 (Meus) wg ಮೂಳಿನರೀಯರ ತಾ// ಯಳ್ಳಿಬ್ಯುನೂರು ಯೋಬಳಿ 'ಸಿ.ಹೀಧ್ಲಯಳ ಗ್ರಾಹ ಪರನಿತಯದ್ದ 
3 ಹಾಸನ 


R ¥ fy [ಕಲಂಕ್ರೀಟರ್‌ ರನ್ನಿ ಟೆರಂಡಿ ನಿಖರ ಕಮರಿ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಭಾರಣಿ ಗಃ ನಿ 


70.00 


90.00 


30.00 


0.00 


ಅರ್ಥಿಕ ಬುಡ್‌ ಅರುಮೋಬನೆಗಂಗಿ 
ಕಥೇಲಿನೆ ದಿಖಗಂಕೆ: 
02.0.2020 ರಂತ ನಣ್ಲಿನಲಾಗಿದೆ. 


ಬಿ ಹೆಚ್‌ ಜಿ ಕನ್‌ಿಟ್ರಿಕ್ಷನ್‌ 


ಪ್ಯಾಠೇಜ್‌:4(98348)ಯೂಳಿನರೆಸೀಪುರೆ ತಾ// ಚಳ್ಳಷ್ಯ್‌ಪಡ ಯೋಬಳಿ ಆಲಗೋಡಸೇಯಳ್ಳಿ 


5054-03-337-0-01-154 (sd) ಲ್ಲಾ 


ಹಾಸನ ¥ 'ಗ್ರಸು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹುತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಖರ ಕಾಯಗಂರಿ 
ಹುಖ್ಯ ರನ್ತಗಳೆ ಸುಧಂರಣ 
5054-03-337-0-01-154 (aed) sey [SIA ಈ ಎನ್ಳಿನ್ಯುಸೂರು ಹೊಳಿ ಮಡನ್ಸ ಬಾವಾ ಪಾನಿಯ 
ಹಾಸನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುವಾರಣೆ ಹಲಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮುತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರರಾಣ ಕಮರಿ 
Ii 3 ಹಿಯಾರ್‌ ಕರಾವ್ರಗ ಹಾದ ನನ್‌ ವ್‌ 
a ಹ 0S-0-337-0-01-15 (ಯೋಜನೆ) ಜಲ್ಲಾ [ಪರುವ ರ್ರಿ ಮಾರ್ಗ ಹೀಂಲದ್ರರ ಕಟ್ಟಲು 300 ರಂದ 450 8ನೀ ಚರೆಗೆ ಗ್ರಾರು 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 'ಪ೦ಮಿತಿಗಂಲ್ಲಿ ಅಬೋಟ್‌ ಸಿಹಿ. ರಣ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಬೃದ್ಧಿ ಕಅನು:ಗ6ರಿ 
[ಲರ ಇಂ ಸಾಸನಯಳ್ಕೆ ಠಾನ್ಲಾಕು ಗಡಿಮಾದ ಕಾ್ಧ ನರನ 100 300 
i 35-3-0 0-01-54 (i) ಜಿಲ್ಲಾ |8,ಮಿೀ:. ಹುತ್ತು 800 -980 ಕಮೀ ನರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಗ್ರನು ಪ೦ಮಿಕಿಗಳಲ್ಲ ಅಬ್ರೋಟ್‌ ಸಿಸಿ. 
ಸುಖ್ಯು ರನ್ತೆಗಳ ಸುಧಃರಣೆ ರನ ನಿಮರ ಮುತ್ತು ಅಭಿನೃದ್ಧಿ ಕಃಮಗಾರಿ. 
i ಅರರ ಸನದ ಇಷ್ಟ್‌ 'ದೇಖಣ್ಣಾಸದಿಂದ ಗೊಲ್ಲರಜಪ್ಪ ಸೇರುವ 8 00 ರಂದ 
18 ಹಾಸನೆ 5054-03-37-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲಾ [200 ೬8೪ ಗ್ರಾಮು ಲರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ರೋಣ್‌ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ನುಣ ಮತ್ತು ಅಭಿಬೈದ್ದಿ 
ಮುಖ್ಯು ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಂರಣಿ ಶಲಟುಗಂರಿ. 
ಅಯಿರ ಇ ಹಯಾ ಸರಳವ್ರರ SES 1600 oS 3300 0 ಸರವ 
sj ಕ 5054-03-337-0-01-154 (eons) ಲ [5 ಪುರ್ಣ ಯರಿಗೇನಯಲ್ಳಿ, ೦ಉಊಭುರ ಮನ್ಸು ಶಹಿಬಂಳ 11೨0 - 3೧0 ಕಿ.ಮೀ ರವರ? 


ನೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯೂ ಗ್ರ್ರನು ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಖಿ್ರಟ್‌ ಸಿಗಿ, ರನ್ತಿ ಮುಳ್ತು 


ಯುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಇ 
ಂಭಿನದಿ ಉಪಗಿ 


90.00 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ ಆರುಯೋದನೆಗೂಗಿ 
ಮು.ಇಂ ಕಛೇರಿಗೆ ದಿಂಕ: 
27.12.2019 ೮ಂದು ಹುದು 

ಸ್ಲಸಬಂಗಿದೆ. 


ಬ ಚಟ್‌ ಚಿ ಕನನಿಟಿಕ್ಷನ್‌ 


ಜಿ.ಮಂ ಬಸವದಾಜು 


£% 


gi: 


320 


321 


322 


323 


324 


326 


327 


5054-03-337-0-01-154 (Me) 


ಮುಖ್ಯಾ ರಣ್ಣಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (oud) 
ಮುಖ್ಯ ದನ್ಷಗಳೆ ಸುಧನಿರಣೆ 


5054-03-337-0-0-154 (ಜನೆ) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (red) 
ಮುಖ್ಯ ರನಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ 


5054-03-337-0-01-154 (Med) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 9 66 


[ವ Jedhರ ಇಂ ತಮಕುನನಹೊಸ್ನವರ ರ್ಷದ ಪಾನ್ಸನವನದ್ದ 
[ಮಾರ್ಗ ಯಳಿಯಾರ್‌ - ಹೀರಳಧ್ರರ ರಕ್ತಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 900 - 1.00 ೫ನ, ಬರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆಯ ೧ಲನು ಪಂಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಯ್ರಟ್‌ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮುಂಂ ಹುನ್ನು ಅಭಿನೃಣ್ಧಿ ಕುಮಗಂರಿ. 


|ಅರಹೀಕೆರೆ ಅ. ಶಂಕರರಯಳ್ಲಿಯಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಗಡಿಯಖರಗೆ ನೇರುಖಿ ರನ್ತಿ ಸರಲಳಿ 2.60 


ಜಿಲ್ಲ್‌ |0ಂದ 420 ಕಿ.ಮೀ ಹರೆಗೆ ಗ್ರಹ ಈಂಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಃಕ್‌ ಸಹಿ. ರಸ್ತೆ ನಿನರ್ಶಉ ಯನ್ನು 


'ಅಲಿನೃದ್ಧಿ ಕಂಡರ. 

ಅಹ್‌ ಮಡ್ನನಪಕ್ಳ ಮಾದ ಹ್ಞಾನಧನ್ಧ ಇನ್‌ಗೆ ಸರನ್‌ ರಂದ 1050 
ಜಿಲ್ಲಾ |4,ಮೀ. ಪರದೆ ಉ್ರಮ ಹಂಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಖೊತಟ್‌ ಸಿಹಿ. ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಣ ಮತ್ತು ಆಭಿನೈದ್ಧಿ 
ಕಯಗಾರಿ. 


|ಆಸ್ಯಕೇಜ್‌ ಅರಸೀಕರೆ ೨೦. ಹಂರನಳ್ಳಿ-ಬ.ಯಚ್‌.ರನ್ನೆಯಿಂದ ಬೆಳಗುಂಬ ಸೇರುಖ 
ಜಿಲ್ಲ್‌ [ರಸ್ತ ಮುರ್ಗ ಯೊನೂರು, 000 ರಿಂದ 200 ಕಮೀ. ಐರೆಗೆ ಗ್ರಾಹು ಪರಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಸಿ.ಅಖೆ ಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಮುತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಮುಗಾರಿ (104224) 


'ಅರಸೀಕಿರೆ 5೮, ಟಿಯಟ್‌. ರನ್ಸೆಯಿಂದ ಏಸ್‌.ಸಿ.ಐ. ರನ್ನಿಗೆ ಸೇರುವ ರ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಬೆಳಗುಂಬ 


ಜಲ [ಗೂ ಬುಳೇನಯಳ್ಳಿ 5.00-7.00 ಕ.ಮೀ. ಗ್ರಾಹು ಸರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಲಖ್ರೋಟ್‌ ರಸ್ತ ಹುತ್ತು 


[ಅಭುನೃದ್ಧಿ [Ne] 


5054-03-337-0-01-154 (Mees) 


ಮುಖ್ಯ ರನ್ತಿಗಳೆ ಸುಧಂರಜಿ 


5054-03-337-0-01-154 (aed) 
ಖುಟ್ಯು ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (0scead) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ 


5054-03-337-0-01-154 (Med) 
ಮುಖ್ಯ ದನ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 
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5054-03-337-0-01-154 (used) 
ಯುಖ್ಯು ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (Mus) 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


EE 


ಅರನಿಕರ ಬಿಡ್‌ ರಸ್ತಮಂದ ಸಾರತ್ಠರ ಸ್‌ ಸದಾ ರ್ಯ 00 ರಂದ 800 
ಜಿಲ್ಲ |8.ಮಿಃ. ನರಗೆ ಗ್ರಸು ಖ೦ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಅಖಟ್‌ ರನ್ತಿ ಉತ್ತು ಅಭಿಸೃ್ಧಿ ಉಸುಗಾದಿ 


ಅರಸರ ವಾ ಹೋಡಿವಾದ್ಯಾಸರದಾದ ಘನವಾದ I 
ಹೆಲಿ [ರಂದ 800 ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾಮು ಂಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಅಖ್ರೋಟ್‌ ರನ್ತ ಮತ್ತು ಅಭಿನ್ಯದ್ಧಿ ನಗಾರಿ 


ಜಲ ಪಾರ್ಗಕುಂಗಿ ಉಖರನಹಳ್ಳಿ-ಸಬ್ರಾಯಪಟ್ಟಿಂ ರನ್ಷಿಗೆ ಹೇರುಖ ಆಪಿ 6.00 ರಿಂದ 10.00 8.ಮಿಃ. 
ನರೆಗೆ ಗ್ರಃಖು ಪ೦ಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ಅಖ್ರೋಟ್‌ ರ್ತಿ ಯುಳ್ತು ಅಭಿಚೃದ್ಧ ಕರಮುಗಂರಿ. 


[ಅರಸೀಕೆರೆ ತ. ಯಾರನಪಳ್ಳಿಯಿಂದ ಯಳಿಯಾರ್‌-ಕೇರ'ಗರುರ [5 ಸೇರುವ ರನ್ತಿ ಮಾರ್ಗ 


ಜಲ್ಲಾ |6(ಅರಟ್ಷಿಯಳ್ಲಿ 7.00 ರಂದ 900 ಕ.ಖಿ*. ಹರೆಗೆ ಗ್ರಾಹು ಪಮಿಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಅಖೆಾಟ್‌ ರ್ತ 


ವ ನಾ ಕರಗಾಡ-ಕನುನಾಪಾರ ಕಸ್ಷಹಾವ ನಾರಗಾದ ನರನ 3 ರಂದ 


ಜಿಲ್ಲಾ [500 ತನೀ ದನ್ಷಿಯ ಗ್ರಾಮು ಖರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಖ್ರೋಣ್‌ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಸುತ್ತು ಅಭಿಸೈದ್ಧಿ 
ಕಾಯಗವರಿ. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಸ್ಯ ದಾರರ ಜೆನರು 
(ಲೊ. ಅಕ್ಷ) 3 


100.00 
100.00 


2019-20 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಠ ಹಂತವನ್ನು 
ಅನುದಾನ x ಜ್ರಸ್ತಃ - 


1 


ಡಬ್ಬು ಏಯ್‌ ಏಮ್‌ ಉಟುಗಂ೦ 


0.00 Ba 


ಕಟತುಗಾರಿ ಟೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಡಬ್ಲು ಐಮ್‌ ಎಮ್‌ ರಮಗಾರಿ 
ಪಗತಿಯಳ್ಳಿದೆ 


ಅಗರಿ ಇಲ್ರಗಸಿಯಲ್ಲಿದೆ 


0.00 ಕಂದಗಾರಿ ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


0.00 ಜಂದುಗಂರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
0.00 ಇಂಗಿ ಆ್ರಗತಿಯಳ್ಲಿದೆ 


0.40 ಸಖಿ ರಕ್ತೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಬಂಕ 


'ಲಕ್ಯಾಕಜ್‌-5 (102383) ಅರಸೀಕೆರೆ 3ಅ. ಮಲ್ಲಲ್ಲಲ್ರರ-ಕಲ್ಲುಂಜ ರ್ತಿ 2.50 ರಂದ 450 ಕಮೀ 


ರಪರೆಗೆ ಗ್ರಾಟು ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿಸಿ. ರ್ತಿ ನಿರ್ಮುಃ ಮುತ್ತು ಅಭಿಖ್ಯದ್ಧಿ ಕಲಯುಗರಿ. 


0.00 ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಡಬ್ಬು ಏಮ್‌ ಎಟ್‌ ಕುಟುಗಾರಿ 
100.00 0.00 ಪತಿಯ 
200.00 ಸ 
200.00 0.00 ಕಉಯಗಾರಿ ಆ್ರಗತಿಯಳ್ಳಿದ 


po 8 


2019-20 ಐಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


6 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಷಥ ಕುಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 


3ಿ 
ಅರಸೀಕೆರೆ ಅ೨. ಬಂಣಲನರ - ನೆಬಾಯಾರೆಲ್ಟಂ ರಣ 150 ರಂದ 280 8ನ 'ಗ್ರಾಪು 
[೦ಬಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಿಪ್ರೀ್‌ ಹಸಿ. ರನ್ಟೆ ನಿರಾ 

ಅರ ತಂ ನನಂರನ್ನಮಂದ ಪಂಡಣರ್‌ ಗರಡಿ ತ ಸರವ 
[ಸುಂಕದಹಳ್ಳಿ 000 ೦೦ದ 110 ಕಮೀ. ಗ್ರಾನು ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ರೋಟ್‌ ಹಸಿ. ರಟ್ಟಿ ಯತ್ತು 
[ಅಲುಟ್ಛದ್ಧಿ 5ನುಗಾವಿ. 


5054-03-337-0-01-154 (ead) 
ಮುಖ್ಯು ರಸ್ಟಗಳೆ ಸುಧಾರಣ 


ಉಗಾರ ಉ್ರೆಗೆಕೆಯಲ್ಲದೆ 


0.00 


5054-03-337-0-01-154 (xsd) Hop 
ಮುಖ್ಯು ರನ್ಷಿಣಳೆ ಸುಧಾರಣಿ 


ಕಅಸುಗಾರಿ ಕ್ರಗಶಿಯಲ್ಲಿದೆ 


0.00 


ಅರರ ನವಂ ರನ್ಷಯಂದ ದ್ನ ಸ 6 I RS 0 oo 
2500 ಈ. ಗ್ರಟು ಗಂಮಿಸಿಗಳಲ್ಲ ಅಲ್ರೋಕ್‌ ಗಿಹಿ. ರಣ್ಷಿ ಮುನ್ತು ಅಭಿಸೃದ್ಧಿ ಕುಖಗಣರಿ. 


5054-03-337-0-0-154 (clea) ay 
ಯುಖ್ಯು ರನ್ಷೆಣೆಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾನುಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ತಜ-6(102500) oes ಆ. ಹಾನ್‌ ನನೊರ್‌ ದ್ಯ ರ್ಟ 0.00 ಯಿಂದ 3.00 
8.ನಿಃ ಹರಿಗೆ ಗ್ರಾಮು ೦ಬೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಟ್‌ ಓಸಿ. ರನ್ಷೆ ನಿರಿ ಖುತ್ತು ಅಭುಖೈದ್ಧಿ 
[ಕಲಸಗಲಲಿ. 


5054-03-337-0-01-154 (ose) wg 
ಯುಖ್ಯು ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಉರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 


Gdkad we STMT Ooo Noah 0H Fy 700 Cod 000 SH 
ಗ್ರಾನು ಸರಿನಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಖ್ರೋಟ್‌ ಹಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಳ್ಳು ಅಭಿಟೈದ್ದಿ ಕಂರಿ. 


080 moet Of Fs 
200.00 0.00 ಮುಗಿದಿದೆ. ಬಂಕ ಕಾಮು 
ಬಿ.ಖಂ.ಅರ್‌.ಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 (aed) og 
ಖುಖ್ಯು ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ 


Eh ——— ಲಿಮಿಟಿ: ——— 
[ಅರಸೀಕೆರೆ ೪೦. ಖಾಟೀಳಯಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮೊಡ್ಡೇಸರಸಲ್ಲಿ ಸೇರುಖ ರ್ಟ ಸರಾರ್ಗ ಗಲ್ಲರೆಯಳ್ಳಿ. 10.00 ಡ್‌ 
0S4-03-337-0-01-154 (0b) Bog [pgs 100 sd, ಗಕ್ರಹು ಬರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಖ್ರೋಟ್‌ ಸಿಸಿ. ರಣೆ ಹುತ್ತು ಅಭಿೃಗ್ಧ 100.00 0.00 ಡಬ್ಬು ಎಯ್‌ ಐಮ್‌ ಕಂಯುಗಳರಿ 


ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಕಲಮುಗಲ೦. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


edd ಗಂಡ ಸಂ ಮುದಾ ಸನನಾರ ಈ 300 ರಂದ 0ರ ವಾ 
ಗ್ರಾಮು ಖಲಿಮಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಖ್ಟೋಟ್‌ ಹಸಿ. ರನ್ತೆ ಮುತ್ತು ಅಭಿಬ್ಯದ್ದಿ ಕಉಯಗಂರಿ. 


TS SS) GA ow ಡಂ ಯಂದ ಕವನಾದರಡನ್ಳ ನರನ ಕ 
OHIO (ನೆ) ಚಲ [0 - 300 ಕಮೀ ಹರೆಗೆ ಗಣ್ಣಿಯ ಆಂ್ಟ ಆಉಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಗಣ ಗಲು ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 


5054-03-337-0-01-154 (alee) 


ಉವಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಡಬ್ಬು ಮ್‌ ಎಟ್‌ ರಾನುಣಾರಿ 


200.00 K 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 'ಅನ್ಸೀಟ್‌ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿಮರ್ಲ ಯತ್ತು ಅಭಿನೃಣ್ಣಿ ಅಟುಗಂರಿ. ಫತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4 ಅರಸರ ಸಂ ವಂನಿಎನ್‌-'ನಮ್ನರು ಬಡತನದ ಗದ ರ | 
S05A-03-337-0-0-154 (red) ಜಲ [500-540 ಕಮೀಗ್ರಾನು ಪಂಬಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ರೋಟ್‌ ಸಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿಮೂರ್ಣ ಬತ್ತು 200.00, ಇಟಗಿ ಸಸಿ 


ಮುಖ್ಯು ರನ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 'ಅಬಿನ್ಯದ್ಧ ಕರಗದ. ಜಿಂ ಬಸವರಾಜು 


ಮಮ] 


SHIT SENAY Sd SET ರಂದ ಎಸ್‌ಪಿ ಪ್ತ 
0.00 ೦೧೨ 1500 $ನಿೀ ರಳರೆಗೆ ಗ್ರಾಟು ಪಂನಿಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಖ್ರೋಚ್‌ ಓಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ನಿಯರ ಹುತ್ತು ಅಭಿನ್ಯದ್ಧಿ ೪ಂಯುಗರಿ.ರನ್ನೆಯ ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಿಗೂ ಗ್ರಮ 
ೈಲರಿಮಿತಿಗಳಣ್ಲಿ ಅಬೋಟ್‌ ಹಸಿ. ರನ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


5054-03-337-0-01-154 (olsen) Hg 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಣಳೆ ಸುಧಂದಣೆ 


100.00 ರಿಗದಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


2019-20 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ತ ಹಂತವನ್ಸು 
ಅಸುದಾನ ಅಯ ಪ್ರಸ್ತ k- 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 26೩ 


3 
edad ವಾನ್‌ TS Tp SR N00 Dos 
1950 ಕೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಗ್ರನು ಪಂಮಿಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ರೋಚ್‌ ಹಿ. ರಸ್ತೆ ಸುತ್ತು ಅಭಿಬೈದ್ಧಿ 
ಕಲನು೧೦ಿ.2)ಅರಗೀಕರೆ ಈ. ಬೀಚೇನಯಳ್ಳಿ-ಕರೇಕಿಲೆ-ತಿಲಟೂರು ಲಕಿ 4300 ೦೦ದ 4600 
ಕಿ.ಮೀ. ರಹಲೆಗೆ ಗ್ರನು ಖಂಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಖ್ಟಚ್‌ ಸಿಸಿ. ರಣ್ದಿ ನಿರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
OHIO (ಟನ) ಜಲ [ನುಗು ಬದಲಿ ಉನುಣರಿ-ಅಂಗೀಕರೆ ೨ರ. ಬೆಕ್ಕಳಂಯಕನೆಯಳ್ಳಿ ತಂ ಗಡಿಯಿಂದ ಕಣಕಟ್ಟೆ 

ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಸೇರುವ ರಣ್ಟಿಯ ನರಖಳಿ 4೨೦0 ಕೀ (ಮಂಡಂಳು) ರಿಂದ 98(ಕಕಟ್ಟಿ) ಬರೆಗೆ ಸರಿ ರಸ್ತ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಗಲರಿ (ಟಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡಂಟ್‌ ಸಂ108215) 


7 


0.00 ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮು ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಖರಣಿ 

5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ | ಯೇಳೇಸಟಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯ ಮಾರ್ಗಕಾಗಿ ತಿಪಟೂರು ಗಡಿ ಸೇರುಪ ರಸ್ತೆ ಅಭುನೃದ್ಧಿ. 
ಮುಖ್ಯ ರಟ್ಷಿಗಳೆ ಸುಭಸರಣೆ (101437) 


'ರಾಯೆ.234 ರಕ್ಷಯಿಂದ ಕನುವನಯಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುಖ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಬೃದ್ದಿ ೪೫೨೧೨೧. 101556 ) ಕಾಮಗಾರಿ ಹೊರ್ಣಾಗೊಂಡಿದೆ 


0.00 ಸಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


0.40 ಕಉಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಟ್ಪಿ ಕಲನ 
[ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ 1101442) ಕುರುಖಂಕದಿಂದ ಅಗ್ರಯಾಲ ಸೇರುಖ ರಣ್ಟಿ ಆಳಿನೃದ್ದಿ 0.00 ಮುಗಿದಿದ್ದು ಡಬ್ಬು ಎಟ್‌ ಏಮ್‌ 
ಕಾಟುಗಾರಿ "ಕ್ರಗತಿಯಳ್ಲಿದೆ. 


5054-03-337-0-01-154 (ನೆ) ಜಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಎ.ಮಲ್ಳಾಖರದಿಂದ ಐಿ.ಮಲ್ಲಾಯರ ನೆರುನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಸೃದ್ಧಿ 50. 0.00 6ರುಗಟರಿ ೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


5054-03-337-0-01-154 (oud) Hg 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಕರಣೆ 
3054-03-337-0-01-154 (ola) |ಲ್ಯಾಕೇಜ್‌-3(97061)ಮಖರುಂಡಿಯಿಂದ ಯಾದಾುರ ಸರು ರಸ್ತ ಅಭಿಸೃದ್ದಿ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-331-0-01-154 (Mrs) 'ಚನಲ್ಟಯರದಿಂದ ಮಯದೇಟರೆಯಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಬೃದ್ದಿ 
ಮುಖ್ಯು ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಕರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 (Ma) 8g ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ 10 (101701 ) ಚೆಗಚಗೆರೆಯಿಂದ ಸಾಗಲಯಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ ಬರಗೆ ರಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮಲು ರನ್ತಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


'ವಿಬ್ಮುಮಿರನ್ಸ್‌ ಟೆಂಖಡಂ ಕಿಲ 
ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬಂಕ ಕೆಲಸ 
ಈಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 (aiaeed) bed 
ಮುಖ್ಯು ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣ ಸ್ತ A 


5054-03-337-0-01-154 (02d) ( ಖ್ಯಾಕೇಜ್‌-॥ ) 101706 ಅರಸೀಕೆರೆ ೫೨ ಬೂಟಸಕೆಬ್ಯಲಿನಿಂದ ಚೆಲ್ಲು ಮುಖ್ಯ ರನ್ಣಿಗ 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸಂಃರರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭುಖೃದ್ಧಿ ಕಲಮಗಾರಿ 

5054-03-337-0-01-154 (055eer) [ಅರರ ಸ 'ಚಗಂನಗರ ಸರರಾಡ ನರಾಪಸಾನ್ಪಮು ರ ಅಭಷ್ಯದ್ಧ ಇಷಾ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 

5054-03-337-0-01-154 (alan) |ಅರಹೀಕರೆ ೪ ರಲಜ್ಯ ಯೆದ್ಧಾರಿ 206 ೦೦ದ ಬಸಪಳೇಸಳ್ಳಿ ನೇರುಪ ರಣ್ನಿ ಅಭಿಬೃದ್ಧಿ ಕಲಯಗಾರಿ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಣಂರಣಿ 


ಣುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


CE} 100724 ddd 8 ರೇಪಲ್ಣಗದ್ದತ್ತರ ದೇವಾಯ ಬ್ರಾನ್‌ ನಿಂದ ರಾಜ್ಯ 
5054-03-337-0-01-154 (sated) [ಯೆದ್ಬುರಿ 102 ಕ್ಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರನ್ತೆ (ಬೊನ್ಸೇಯಳಯಲಳಿ) ಅಭಿನೃದ್ಧಿ ಉುರ್ಮಣರಿ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಡಬ್ಲೂ ಐನ್‌ ಐಮ್‌ ಕೆಲಸ 
0.0೧] ಮುಗಿದಿದ್ದು ೫ಂಬರೀಕೆರಣ ಕೆಲಸ 
ಆಗತಿಯನ್ಲಿದೆ 


ps ie ಸ 859-30 ಬಮಗಡೆಯಾದ 

h ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 5 ಕೊಮಗಾರಿಯ ಸ್ರಸ್ತುತ ಹಂಸದನ್ನು 

Fs . ಅನುಜಾನೆ ಸಿರು ಪ್ರಸ್ತಕ ಸಲನಲ 
i p 


505-03-357-0-01-15) (Wed) sop JONI oo rd ರಸ್ತಮಂದೆ ಜಲ್ಗಾ ವನ್ಯ ರ್‌ ಸಾರಾ ದ್ವ 'ಅಭಿಸೈದ್ಧಿ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣ ಕಅನಗಂರಿ 


seed esrroಡದೆ. 


CIETY 10ND Soh 0 TUM SIDS ARGS ng Seok OR ಕ 
5054-03-337-0-01-154 (ees) op | k fp g Kk: RO 
355 ಹಾಸನ |ಪಾರ್ಗದಿಂವ ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ನೇರುಖ ರಸ್ತ ಅಭಾನ್ಪದ್ದಿ (ಉಳಿಕೆ ಕುಸುಗD) ಮುಗಿದಿದ್ದು ಡುಬರೀಕರಣಾ ಕಲಗ 
ಹುಖ್ಯು ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧೂರಣಿ _ 
ಈ ಆ್‌ತಿಯ್ಲಿದ 
054-03 331-0-01-154 (enn) soy [SNES ti Udo ಹಸನ ಈ. ನದ ಸರವ ರ್ಗ ಅಗಾ RE ವಾನರ 
356 ಹಾಸನ ( ) ಹೆಲ್ಪ ರ ಸಣ ಕಾಟುಗಾರಿ ಟೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಯುಖ್ಯ ರನ್ಲಿಗಳೆ ನುಧಾರಣಿ 
_ - 5054-03-337-0-01-154 (ed) sey [SORE 5 oನನaಸ್ಳಯಂದ ಸಂಜ್ಞರುರ ನರನ ರಸ ಅಭಿಸ್ಥಾ ಬನುಗಾರ 
387 ಕಾನ $ ಉದುಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹುಖ್ಯು ರಟ್ಷಿಣಳೆ ಸುಧೂರಣೆ ಕ 
ಗ್‌ 0-03-3700 (oan ನಿ.೫ರಿರಾಪರನಂದ ಜರಿಯವು ಸರುಟ ರನ್ನ ಅಭ 
358 ಶಾಸನ ಸತ \ ಳಳ) ಸೆಲ್ಲಾ 4 ಕಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕ್‌ ಸುಖ್ಯು ರನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣ 
03337-00154 (on J [OTR JOS BN AEN I SAD TIED) ಷ್ಠ 
359 ಹಾಸನ 5054-03-337-0-01-154 (olen) Hey ಸ್ತ ಅಭೃದ್ದಿ ಉಜಮುಗಾರಿ ಯರ್ಣಗೊಂಗಿದೆ. 
ಮು್ಯು ರನ್ಷೆಗೆಳೆ ನುಧಾರಣಿ 
<a 054-03-337-0-01-154 (cred) wy [ನರ ರನಯಂಡ ಗಡ್ಡರನೆ ಕನಸ್ಸು ರನ್ನ ಮುರ್ಗನೊದ' ದನನ ನಡನ ಕ ಡಬ್ಲು ಐಮ್‌ ಅಮಾ ಉನುಗಾರಿ 
3 ಹಾಸನ ಹುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಅಖನೈದ್ಧಿ 101695) ಫ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
5054-03-337-0-01-154 (0 [ರದಿರನ್ಸಯಾಡೆ ಖಿಗ್ಗದ್ದ ಸೇರದ ಅಭಿವ್ಯ್ನ 000) Na 
36} ಹಾಸನ ಹ Aun) Wg 4 6ಣತುಗಂರಿ ಯೂರ್ಣಗೊಯಿದೆ. 
ಸುಣ್ಯು ರನ್ತಿಗಳೆ ಸುಧಂರಣೆ 


್ಸಾತರನಂಡ ಹಾಸನ ಇಾಮ್ಯಿಸು ಗಡಿ ನರನ ನ್ನ ಅಧಿವದ್ಧ 615) 


5054-03-337-0-01-154 (sted) 
ಮುಖ್ಯ ರೆನ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಃರಣಿ 
3054-03-337-0-01-154 (abs) oy 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಭಾರಣಿ 
5054-03-337-0-01-154 (0am) eg 
ಯುಖ್ಯ ರನ್ತಿಗಳೆ ಸೂಧಂರಣೆ 
3054-03-337-0-01-154 (ohisread) 


ಕಣಸುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


10.00 


20,00 


ಭೂಗರು ಬುಲ್ಲು ಅಡತಿಸಿದೆ 


GTI Eo BNC Sd Gg ed 0H) 7 


'ಅರಸೀ8ಿರ ನಂ ಯೊಳಳಲ್ಸಿರೆರಿಂದ ಪಶಿಬಂಲಳೆ ಸೇರುಖ ರನ್ನ ಅಭಿಲೃದ್ಧಿ ಕಾಯಗಳ? (101705) 


0.00 


ಅರರ ಹರಯಾಡನುದ ವೈರ ಸರಾ ನ್ಯ ರ 008) 


ಮುಖ್ಯ ರನ್ತೆಗಳೆ ಸಃಧಂರಜಿ 0,00 
5054-03-337-0-O-154 (ales) , ಅರರ ಸು ದಾದ ಮದ್ಧಾಡರ 'ಸುಪ್ಪ' ಮೌೋಕದ್ವಮಾದ ಮಧ್ಞನಸ್ಕ್‌ 'ಡಾಂಬರೀನರೂ ನಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು 


ಹುಂಖ್ಯ ರನ್ಷಗಳೆ ಸುಧಾರಣ [ಮುಖಲಂಜರ ಲಉಪ್ಛೀಯ ಯೆಬಣ್ಣರಿಗೆ ಸಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ ಕಂಮೂಂಂ (101722) : 0.00 


ಬಂಕ ಕೆಲನ ಟ್ರಗಶಿಯಲ್ಲಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 (oan) 'ಅದೀಕರೆ ೨ "ರಜ ಖದ್ಧಾರ 10 ರಂದ ನ್ಯ ಪಣ್ಣಗಾಂಡನಾರಳ್ನ ಮಾಗ್‌ ಪಾರಸಿ MS 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಟೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣ ರುಖ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಸೈದ್ಧಿ ಖುಗರ (101685) ಸ 0.00 ಇಂಡುಗಳರಿ ಬ್ರಗತಿಯಳ್ಳಿದಿ 


5051-03-377-0-01-154 (und) cy (SdNIರ 0 ಸವರಯ್ಳ್‌ಮಾದ ಸರನ್‌ ಸರವ ರಕ್ಷ ಅಭಿನ್ನದ್ಧ ಇಸ: (066) 


368 ಹಾಸನ ಖ್ಯ ರನ್ಷಳೆ KM ಕರುಣಿ ಮೋರ್ಣಗೆೊಂಡಿದೆ. 
ಮುಖ್ಯ ನುಧಾರಃ! 
05-053-0 0A (hens) Sey [SRS He SEATS SNA TF SRR mr TOE Ni 
369 ಶಾಸನ ik ಸ pss Ri *- ಸ ‘ ಟೆಂಟ್‌ ಟರಿಹೀಲನೆಯಲ್ಲದೆ, 
ಸುಯ್ಯೂ ುಭವಿರಣೆ 
ಣಿ 5054-03-337-0-01-154 (aud) weg (CNIS FOI 0S AR TAA Gy SON oid U0NTOD 


ಕಾಡೆಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ತಿಗಳೆ ಸುಭಂರಣೆ 


2019-20 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
& R (ನ, 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಷರ pS) ಕೊಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಣ ಹಂತವನ್ನು 
|; > ಅನುದಾನ 
2 3 6 7 
[ಅರಸರ ಇಸ ವಡದೇಪರಯನ್ಳಿಯಂದ ಅದಿಸಳ್ಳೆಗ ನರನ ರಸ್ತ ಅಭಿ) ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
5054-03-331-0-01-154 (oan) _ 
31 ಹಾಸನ § Ui ( ) eg 0.00 ಅನುಮೋದನೆಗಗಿ ಸೂಾಂ 
ಮುಷ್ಯೂ ನಳಿನಿ: ಸುಲಾಲಿಣೆ ರವರ ಕಣೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ 
$054-03-337-0-01-154 (sud) Wಲg ಅರಸೀಕೆರೆ ೨. ನಾರಾಯಣಳಟ್ಲಿಯಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಳಲೂರು ಖುತ್ತು ಶಂಕರಳಯಳ್ಳಿ ಇ೪ಂಡ್ಯದಿಂದ ಮುಗ ಮೂರನ. 
3 'ಹಾಸನೆ ಮುಖ್ಯ ರನ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ [ಅಜ್ಯಳಯಟ್ಟಿ ಸೇರುನ ದಟ್ಟಿ ಅಭಿಹ್ಯದ್ಧಿ. (101752) 
5054-03-337-0-01-153 (ನೆ ಅರಹೀಕರೆ ಇಸ. ಬಿನೆಲೇಯಳ್ಳಿಯಿಂದ ಉಳೇಸರಳ್ಳಿಯಟ್ರಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತ ಅಭುನೈದ್ಧಿ(101725) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್‌.ಒ.ಐ 
a ನೆ (4 ) ಚಿಲ್ಲಾ k wd 55.00 0.00 ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣ é 
ಇ KERR S000 acs) wy (Sid 1ಎ. ರಯಲಾಖರವಂದ ಇನ್‌ ನರವ ಇವವ 00) GAT ನ 
y ಮುಖ್ಯು ರನ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸ 
3054-03-337-0-01-15A (oa) ಅರಸರ ಮಾದ್ಧವೊಗನ ಹೊಸ್ಸ ಮೊದ ಕಾಧಿನ್ಯರನೇಸ್ಸರ ಡೌಸನ್ಯಾಸಕ್ಸ ಸರುವ ರನ್ನ 58.65 SNARE 
373 ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಣಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 'ಅಲಿನ್ಯದ್ಧಿ ೪ಯಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭುಖ್ಯದ್ಧಿ } (83612) ಸ 
5054-03-337-0-01-154 (Mೋಟಳ) ಜಲ್ಲಾ |ಅರಹೀಕರ ೪. ಉಂರಸಯಳ್ಳಿ - ನಬ್ರಾಯನಟ್ಟಣ ರನ್ಸಿ 50) ೦ಂದ 2600 ಕಿಮೀ 550 4s SAREE 
316 ಹಾಸನ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗೆಳೆ ಸುಣರಣ ಮೀಟರ್‌ ಅಗಲಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಯ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೈಗ್ದಿ ಕಂನುಗರಿ.(87707) « 
_ 5054-03-337-0-01-154 (rend) weg ಅರಸೀಕೆರೆ ಕ. ಬಲಣಲಸರ ಲೈಲ್ಪೀ ನಿಲ್ಲಾಣದಿಂದ ಸಾಮನಹಕ್ಳಿಗ ಸರಾವ ರಿ 4.50 ರಿಂದ o ಹಡನ ಮಾನದ 
37 ಣನ 20.೦೦ ೬ನ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿನ್ಯದ್ಧಿ ಅನುಗಂದಿ 90374 0.0 oi 
ಅರಸೀಕೆರೆ ಸಾ. ಜಾಪಗಲ್‌ ಹೋ ಎನ್‌ -234 (ರೋಳಗುಂದ ಗೇಟ್‌) ಯಿಂದ ಐಸ್‌ ER 
5054-03-331-0-01-154 (aud) SS SIS CE 4 Me ಅನುಗನದಿ ಟೊರ್ಣಗೊ 
378 ಸನ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ 'ದೊಬ್ಬುರಯಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದಾಂನರ್ಶಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಖೃದ್ಧಿ ೫ಯಗಂರಿ. 90393 110.97 ಸಾತ್‌ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಭಾರಣ ಪರ್‌ ಬ 
ಅರಸೀಕೆರೆ ೫೦ ಜುಪಗಲ್‌ ಯೋ ಮಾದನಹಳ್ಳಿ 8ರ ಏರಿಯಿಂದ ಕೆತಿಬ್ಲೂಲಟುರ ಮುಖೇನ 
39 05-037-001 (ಯೋಜನ) ಜಲ್ಲಿ [ತ್ರಲು ಗಟ್‌ ನೇರುಖ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದಂಬರ್ಕಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನ್ಯದ್ಧಿ ಂಯುಗಸರಿ. 90385 101.17 id in 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ತೆಗಳೆ ಸುಭವರಣೆ ಭುಗಲಃ ಬಿಲ್ಸು ಉನಿ: 
y 0-01 ಅರಗೀಕೆರೆ ಸಲ. ಜುನಗಲ್‌ ಯೂ! ಬಂದೂರುನಿಂದ ನಿಂಗಸಯಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರನ್ನೆಯ ಒಂದಾನರ್ತಿ 
ನಾ 058-033-0054 (ole) PS ಹ (ಥೆ ಸೇರುನ ರಕ್ತಂ 0.00 ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಂರಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಬೈದ್ಧಿ ಕಾಹಯಗಸರಿ. ( ) 
ಅರಸೀಕೆರೆ ೫೮. ಜನನಗಲ್‌ ಗ್ರಾಯ ಪ೦ಮಿಶಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಲಖೈದ್ಧಿ ಕಮಗದಿ(೭ದು ಬಾರಿ) A 
5054-03-337-0-01-154 (ies) Wg (108280 R ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ ಆರುಯೋದನೆಗಾಗಿ 
ತಕ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಂರಣೆ 0.00 ಯು.ಇಂ ಕಛೆರಿಗೆ ನಲಿಸಿದೆ 
ನಮದು ಇಮ್ನನ ಪಕವಡ ಪಾವ್‌ ಸವ RO ಕಾಡ = 
382 05A-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ [250 ಕಬಿ: ಹುತ್ತು ಕಿ.ಖಿ*. 1683 ೦೦ದ 2140 $.ನಿೀ.ನರೆ ಅಭ್ಯಖ್ಯದ್ಧಿ ಕೆಲನೆ. 88971 0.00 ಕಟುಗರಿ ಪಡಗನನದು 
ಖಯುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ i 
ಪರಾರು ಇಮ್ಯೂಹಿ  ಬನರನ್ನಮಾಡ ಜನ್‌ ಹನ ಇಂನುನಡಕ್ಳ್‌ ವಾರ್‌ _ kf 
ಖ್‌ & 5 
343 SHOT (Mann) ಜಿಲ್ಲಾ | ಪಿದಿಸೀರುಟ ರಣ. ಕಿಮೀ. 00 ೦ಂದ 340 ಕಮೀ.ನರೆಗೆ ಅಭಿನ್ಯದ್ದಿ ಕೆಲನೆ. 90762 ಕೆ.ಎಸ್‌ ಅಶ್ವಥ್‌ 843 ಕ್ಯ.ಎನತ ದ್‌6ಲನ 
| ಮುಖ್ಯ ರಟ್ತಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ | [ಮುಗಿದಿದ್ದು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು 
ಬೇಲೂರು ಅಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತಯಿಂದ ಕೋಗಿಲಸುಸೆ ಪಳೆಗೆರೆ ಸೇರುಖ ರನ್ಯಿ ಕಿ.ಮಿ. ಂಬರೀಕರಂ ಉಡುಗಿ 
384 S0H-03-337-0-0-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಲ |) ದ 570 ತಿಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಲಸ. 87828 0.00 ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಬಳಕೆ ಕೆಲಗ 


ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಆ್ರತಿಯಲ್ಲದೆ. 


2019-20 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿವರ 7) % | 


KJ 


ಜಾಡು ಸಾಮು ಅವ ಕನ್ಷಹಂದ ಪ್ರಾವಸನ್ಗ ಕಣನ್ಸ ನಾಡ್‌ರ ಮಾ ಮಾವ 


ಕೆ.ಟ.ಖಿಲಿ. ರಳ್ಳಿ ಸೇರು ರಟ್ಟೆ 8.ಮಿಃ 0.00 ರೀ 7.00 ಪರಣ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ ಕೆಲನೆ. 8799) 


S054-03--337-0-01-154 (oben) og 


Wm decried 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಗೆಳೆ ಸುಧಾರೆಗೆ 


ರಸ್ತೆಯ 3.1490) ೦೦ದ 1635 


ಬೇಲೂರು ಹಲಟ್ಯೂಸು 'ಅರದಪಳ್ಕ್‌ಸಾರ್ನ್‌-ನೊಸೇಗಾಡ್ಣ 
ಕೆ.ನಿ೩ ನರೆ ಅಬುಸೃದ್ಧಿ ಕೆಲನ. 16830 


ದೊಡ್ಮನೆ ಕಾನ್‌ 
ಸೃಕ್ಷನ್‌ (ಬಿ.ಕೆ 
ಪ್ರಭಾಕರ್‌) 


5054-03-337-0-01-154 (aos) Hoy 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಿಗಳೆ ಸುಭಾರಳೆ 


ಕುದುರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಆಂತಿಡು ವಿಲ ಬರಬೇಣಖಗಿಬೆ 


ಲೌಲರು'ಾಬ್ಯನು ಎಂ ರಸ್ಷಯಾದ ಚನ್ನನಯ್ಳ ಮನ ಪನಾಮಾ ಸಚಿ 
ರಫಿಕ ಮೀ. 000 ೦೦ 200 ಜುಟ್ಟು ಕನಿ 300 6೦ 400 ಕಮಿೀವರೆಗೆ ಆಭಿನ್ಯದ್ದ 
Soa 87976 


5054-03-337-0-01-154 (olen) Wg 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ನನನ್‌ ಅಸ್ಯೇಧರಂರಾ 
ಯಣಗೆಡ 


ಕಂಲುಗಾರಿ ಊರ್ಟಗೆಂಡಿದೆ 


ಅಂತಿಡು ಬಿಬ್ಗು ಉರಬೇಂಂಗಿದೆ 


ರಯೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 


ಬೇಲೂರು ಇಮ್ಯುವಿ ಬಬಿ'ರಸ್ತ'ಹನಡ ಎಧ್ರಿ್‌ನಧಾವ3 ಹೊನ ್ಣತ್ತನವ್ಸ್‌ನ 
ೈಸಂರರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುನೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ». 0.00 ರಿಂದ 300 ಕ.ವಿ೫.1ರಗ (ಇತರೆ ರನ್ಟಿ-ಒಂದು ಭರಿ 
|ಅಛಿಖೃದ್ಧಿ) ಅಭುಖೃದ್ಧಿ ಕಲನ. 89513 


O54-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನ) ಚೆಲ್ಲ 
ಯುಖ್ಯು ರಸ್ಷಿಗಳೆ ನುಭಸರಣಿ 


brad ಪೋರಗಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿ ಚಿಲಿ ಬರಬೇಂಳಗಿದೆ 


ನರು ಸಾಲ್ಲೂಸು ಬವ ಕತ್ತ ಮಾದ ಪ್ರಣನಂ್ಥ ರ ಗಾಗ ಯಾಢ್ಗನರ ರಸ್ತ ಮಾಡೆ 
೬ಕಂದನಯಳ್ಳಿ/ಸಿ ನಂವರ್ಕ ಕೆಲ್ಲಿಸುಖ ಬನ್ನೆ ಕಿ.ಬಿೀ. 0.00 ರಿಂದ 300 8.ಖಿ.ನರೆಗೆ (ಇತರೆ ರನ್ಣ- 
[ಒಂದು ಭಲಿ ಅಭಿಖ್ಯದ್ದಿ) ಅಭಿಸ್ಯದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 81993 


5054-03-337-0-01-154 (Meus) Hoy 
ಯುಖ್ಯ ರನಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಇಡಿದೆ 
ಕಾಗಿದೆ 


ಕುಮಾರಿ ಆೂರ್ಣಗೆ: 


109.11 


ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರೆಟೆ: 


5054-03-337-0-01-154 (aisred) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ರಮೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
ಕೊಥಾರಿ 


ಕಂರುಣರಿ ಟರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 


ಆರಿಸು ಬೇಲು ಬರಬೇಣಗಿದೆ 


ಡಬ್ಬು ಎಮ್‌ ಎಟ ಕಲನ 
ಯುಗಿದಿದ್ದೆ ಬಸಕಿ ಕೆಲಸ 


ಖಟ್‌” 3 ರಂದ ಸನ್ನಗಾಡು ಗ್ರಾಪ ಸರೆ ಇನ್‌ 
0.00 ರಂದ: 300 ಕ8ವಿಸ.ಟದೆಗೆ (ಇತರೆ ಲನ್ಟಿ-ಓಂದು ಭಾರಿ ಅಭಛಿಸೃದ್ಧಿ) ಅಭನೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 


Doddamanc 
Construction 


S054-03-337-0-01-154 (0d) 
ಯುಖ್ಯು ರಣ್ಣಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


(BK ಈಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ತು ದೆಸಿ ದಂಡ ಹರರ ನರವ ದತ ಕ 000 oo 400 Doddamanc i 
5054-03-397-0-01-154 (obtesd) h s 
೫ |8.ಮೀ.ಅರೆಗೆ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ (ಇರೆ ರನ್ತಿ-ಒಂದು ಭಂರಿ ಅಭಿವ್ಯಗ್ಧಿ) 86783 Construction ಅಂರುಣರಿ ಟೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಮಖ್ಯು ರಣ್ಣಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


(BK 


ನೇಮೂರು ನ್ಯೂನ ಕರದ ಗಂಡವ್ಕ್‌ ಯಾದ ಅಂಗಾಪನ್‌ ಸುವ ಪನ 
ರ್ತಿ ಕೆಮೀ.೧.00 ರಂದ 280 ಕ.ಮಿಃ ಪರೆಗೆ (ಇಳರೆ ರಪ್ಟ-ಒಂದು ಇಖದಿ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ) ಅಭಬ್ಯದ್ಧಿ 
ಕಲಸ. 88250 


5054-03-337-0-01-154 (aed) Sg 


ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ 100.00 ಓ ವಿ ರವಿಶಂಕರ್‌ 


ಉಗಾರ ಛೂರ್ಣಗೊಂಗಿದೆ. 


KK f ಬೀಸರ ವಾರು ಅತ್ಯಂತ” ಪೆದ್ದ ನಾಡ ಪಸಾಸಸಾಡನಹನ ಸನದ Fa “Doddamane | 
SOIT (sud) Cg [ogy ಸೆಟಿಂದನುದ ಸರುವ ರಕ್ತ ತಮಿ, ೦0 ರಂ 30೧ ಕಿಿಸವರಗ ಅಭಿ kid CekGisn ಕಾಟುಗಸರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಡಿದೆ 


ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಣಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇರೆ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಲಿ ಅಭುನೈದ್ಧಿ) 86815 ಅಂತಿಮ ಬುಲ್ಲು ಬರಬೇಂಂಗಿದೆ 


ಅತ್ರಿ ಬರ್‌ ಉಳುಮೋದೆನಿಗಾಗಿ 
ಸತಂ ಕಟೀಲಿಗೆ ಔರ 19122019 
ಉಡು ಸಿಲಿಳಕಲಾಗಿದೆ 


ಬನಾನಾ ವಡ ಹವ ಅಡಗುವ ಗನ ವರನ ಕನ ಅವನ್ಯದ್ಧ 


$054-03-397-0-01-154 (ole) 
ಥಃ 1-154 (ಯೋಜನೆ) ಹಲ್ಲಿ | ವುಗಾರ(ಲಂದು. ಬಾಖಿ) (101884) 


ಯುಖ್ಯು ರನ್ಟಿಗಳೆ ಸುರಂರಣೆ 


ಹಲಂತ್ರಿಕೆ ಖರ್‌ ಆಮೋದ 
ಮಂ ಆರಿ ದvodೆ 19122019 
ರಂದು ಸಲ್ಲಿಳಲೀಗಿದೆ 


ಬೌಮಾರು ಇ. ಹಾವ್ಸ್‌ ಮಾಳ ಇವ್ಪುಡು ಸ್ಥಾನ ಸರಿನಾಸಂನವ್ಲ ನ 


5054-03-337-0-0-154 (cdicead 
4 gp ರಂಡಿ ನಿರ್ಟಾಃರ ಉಮುಗಂರಿ( ಒಂದು ಬಾರಿ) (103966) 


ಮುಖ್ಯ ರನಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಸ್‌ ೨ 


ps 2019-20 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆ ಭಾರರ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ! 
ಸಂಖ್ಯೆ # ಅನುದಾನ ke i 
ME 7 ON CN 
ನಾರಾ ನನನ ನನ್‌ ಸಹಾರ ನವನ್‌ ಸಾ ಸರಾ ವಸವ ಇಬ್ರ ಬಿಡ್‌ ಟನುಟೋದನೆಗಾಗಿ 
5054-03-337-0-01-154 (Mises) Woy ky 4 _ ಮಿ 
397 ಹಾಸನ ಗ್ರಾಮೀಣ ರನ್ನೆ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ ಉಖುಗಾರ(ಒಂದು ಬರಿ) (101831) 0.00 ನುಜಂ ಕಛೇರಿಗೆ ದಳಲಕ 19122019 
ಪಖಖ್ಯ; "ರಸಗಳ 'ಸುಧಾರಜೆ ರಂದು ಸಟ್ಲಿಸಲಳಗಿದೆ 
a ಮೂರು ತಂ. ಅಎನ್‌ಖಸ್‌ ರಸ್ನಮಾದ ಘಖಡೇವಸಹಕಳ್ಳರ ಸಂಕ ಕವ್ಪಸುವ ಗ್ರಾವಾಣ ಈಾತ್ರಿಕ ಬಿಹ್‌ನ್ನು ನೂಣಂ ಕಛೇರಿಗೆ 
054-03-351-0-0-154 (laced) oy ಕ roe 
3 ಾಸನ ್ಞ: = ರಸ್ತೆ ಅಭುಟ್ಯಣ್ಣಿ ಕಂಮಗನರೀ(ಒಂದು ಬಾರಿ) (101841) 65.00 ಸೈಯಬ್‌ ಶಫೀಕ್‌ 0.00 ದಸಂಸ 3012020 ರಂದು 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ತಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಬೇಲೂರು 4. ಬಿ.ಖುನ್‌.ಎನ್‌ ರನ್ಷಿಯಿದ ಹುರೇಹಳ್ಳಿ ಸಲ್ಫೆನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗ್ರಾಮಂ ತ್ರಿ ಡ್‌ಳ್ಸು ಹೂಳು ಕಛೆಸರಿಗೆ 
} 5054-03-337-0-01-154 (eed) Sy ly ಆಇಳ್ಳಿ ನಲ್ಕಗೆ ಪೆ " SN 
399 ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ಅಭುವ್ಯಗ್ಧಿ ಕಂಯುಗಾರಿ(ಒಂಯು ಬರಿ) (101837) ಸೈಯದ್‌ ಶಫೀಕ್‌ 0.00 ದಿಸೆ 0012020 ರಂದು 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸಲ್ಜರಲಾಗಿದೆ 
ಚಸ್ರರಾಯಸಸ್ಯಂ ಆಣ ಸವಿರನ್‌ದ್‌ನಂದ ಕಾವಿಪಕ್ಳ ರನ್ತ ನರನ ಸನ್ನ ಮಾರ್ಗ ನನರ ಗಣ್‌ 
pe $054-03-377-0-01-151 (esd) wಲ [ನನಲ ಆದಲ್ಲಿ ಚಟ್ಟಿಳಯಳ್ಳಿ ಅಣತಿ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ರಣ್ತಿ ಸರಬಳಿ 0೧ ರಂದ 100, 245 0ಂದ Ne ಮೆ.ರಾಯಿಗೌಡ RON 
ಹಾಸನ R 290. ಮ್ಮ ಆ 
ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 615 ಮುತ್ತು 635 ರಂದ 7.85 ರಹರೆಗೆ ರಕ್ಷೆ ಅಭಿನ್ಯದ್ದಿ ಕಾಗದ (91965) 0.00 
ನ್ನರಾಯವನ್ಯಾ ಇವ ಮೂನಕಯೊನವಕ್ಳಿ - ಬಂದಗ ೮ 370 ರಂದ ರ ಮಷ್ನ 
401 ಘೂಸನ 5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜಲಿ) ಜಿಲ್ಲಾ [4400 ರಂದ 5500 ರನರೆಗೆ ರ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಗಲೇಕೆರಂಣ ಉಂಗೂ ಬಾಗೂರು ಗ್ರಮ ಕಮನುಪೂಡ್‌ನಲಡಿದೆ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಖರಣಿ ಸಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್‌ .ಹಿಹಿ, ಟೆರಂಡಿ ನಿಮರಿ ಕಂಯಗಳರಿ (91958) ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ 
ud pA 5054-03-337-0-01-154 (Mun) wಲ್ಲಾ [ಕನ್ನರಂಯಲೆಟ್ಟೀಂ ಪಟ ಕುರುಖಂಕ-ಶ್ರಪಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ ನರಖಳಿ 10.00 ರಂದ 1800 ರನರೆಗೆ A ಈಉಯಗಸದಿ ಯೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2 ಹಾಸನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ರ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ ಉಮಗಾರ(87970) 100.00 ಆಂತಿಟು ಬಿಲ್ಗು ಸಳ್ಲಿಗಲಾಗಿದೆ 
ನರಾಯನನ್ರ ಇಲ ಮಾನತಮೊನಯ್ಳ್‌ ನ ವಾದಿಗಸನಿರ ರ್ಯಮಾದ ಬಾಗೊಡು ಸವಿದೆ ರಸ್ತ 
ಹರುವ ರಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ ಬಾಗೂರು ಕುಂಬಃರಯಲ್ಳಿ - ಉಳೆಸಹಳ್ಳಿ - ಬನಯನೆ ನಅತೆನಯಳ್ಳಿ - 
si ಘು 5054-05-337-0-0-154 (ren) ಜಲ್ಲಾ ಅಗನರಯಳ್ಳಿ ಯೊಂಗೇಯಳ್ಳಿ ಎಂಶಿನರ - ಕಂನುನಳ್ಳಿ -ಸೋಯನದಳ್ಳಿ - ಮುದ್ಧಯಳ್ಳಿ ಕಪಲ್‌ i ಇಡನರ ಬತ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಖರಣೆ |ಯೊನೂಮು ರನ ಸರಖಳಿ 400 ೦ಂದ 650 ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭುನ್ಯದ್ಧ ಅಅನುಗಟರಿ 
ಚನ್ನರಾಯ ಇಲ ಬನಸಕರೆ-ಹಾಲ್ಛನಯನ್ಳ ರನ್ನ ಸರಾ 500 ರಂದ 835. 1450 ರಂದ 
404 ಹಾಸನ 5054-03-337-0-01-154 (Meus) ೨6.00 ಪುತ್ತು 35.45 ೦೦ದ 3965 ರನರೆಗೆ ಅಭಿಟ್ಯಣ್ಣಿ ಕಾಯಗ0ಿ (91707) 490.00 215.00 PS 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ‘ 
RIE TENS Uo ಆಅ ಅದರ ಗ್ರಾನುದಂನ-ಸರನನಯಳ್ಳಿ ಗಟ್‌ ಸರವ 
a5 5054-03-337-0-01-154 (osc) ರಕ್ಷ ಮುರ್ಗ ಬಿದರೆ-ಬಸನಳೆಖರ-ಚಿಕ್ಕರಸನಯಳ್ಳಿಗೇಟ್‌ ರಳ್ರಿ ನರಚಳಿ 100 ರಂದ 45 ri ಕಾಟುಗಾರಿ ಯೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಂರಣಿ ಡಖರೆಗೆ ಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಂರಿ ಅಭಿನ್ಯದ್ಧಿಪಣಿನುವುದು) ಅಂಸಿಟು ಅಲ್ಲು ಸಣ್ಣಿನಲುಗಿದೆ 
RL % ನಾವಾನ್ಯಾ ಇನುನ ಮಾನಸ್‌ ನವ ಸಪಪ 
4 ಭಾಸನ 5054-03-337-0-01-154 (lta) [ಕಸ್ನರಾಯಬಟ್ಟಿಂ | ಸದ ಅನು [ ರಪ್ತಿ ಯತ್ತು GSE 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಚರಂಡಿ ಅಭುನೃದ್ದಿ ಕಂಯಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿಖೃದ್ಧಿಪಡಿನುಳ್ರೆದು) 
¥ 0-15. ) wu [Moore wd ಬಾಗೂರು ಹರಿ, ಮರಗುದು ನು ಪನಿಯ ರನ್ನ ನನ್ನಾ 
ಸ 5051-03-337-0-0i-154 (olsen) ಸೈಂಂಯಾ್‌ ಟ್ಟಿ _ w ಸ್ತ ಸುತ್ತು A 
ಮುಖ್ಯು ರಸ್ಟಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ರಂಡಿ ಅಬಸೈದ್ಧಿ ಕಾಯಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭುಖ್ಯದ್ಧಿರಡಿಸುಳ್ರದು) 
5054-03-337-0-01-154 (ered) ಸ್ನಾಯವ್ಯೂ ಇವ ಎಡದ ಮಾರಾಸಾಮನಡಳ್ಳಿ 00 ರಂದ 200 


ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಅಮಗಾರಿ ಯೂರ್ಯಗೊೊಂಡಿದೆ 


ರಜರೆಗೆ ರಳ ಅಭಿಸೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿಖೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಷರ ವ್ಯ ಕ್ತ 


DOT ET ಸ 
ಕೌಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಶ ಹಂತವನ್ನು 
ಆನುಬಾನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 


3 [ 7 
peotsiis wi Ra ನ ಕಲ್ಗರ ಬುಚ್ಸಾ ಈ ಗಾ 3 
—03-337-0-01- 4 W ಮ ಇ 
ಟಿ ಣ್ಯ (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ [ತಂಬುತಿಯಲ್ಲ ರನ್ತೆ ಹುಳ್ತು ಟೆರಂಡಿ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಉಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬರ ಅಣಬೈದ್ಧಿನಡಿಸುಪುದು) 236.69 ಅರುಗಾರಿ ಈರ್ಣದೊಂಡಿದೆ 
08 ನ್ಗ ಸುಧಾರಣಿ k 
ಕಾಮಗಾರಿ ಈರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಡೇವಿಸ್‌ ಇಯ್ಯರಡ್ಕ ಗಾನ 
ಕಂಟುಗಾರಿ ಈ'ರ್ಣಗೋಡಿದೆ 
03033370015 (aaron) cies sil MER dual Soha TR ವರನು ರನ್ನ ಮುಪ್ಪು <p ಸಷ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ನುಧರರಣಿ ರಂಡಿ ಅಭಿಟ್ಯದ್ಧಿ ಉನುರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಬಿನೃದ್ಧಿಸದಿನೇಟ್ರಯು) ಗಿ /ಪಢರಗಸಾವ 
5-033-00 (Med) wy [oie sa seid ಯಂಬರ ಎಂಗಉನಮ ಗ್ರನು ಸರಮನಯನ್ನ ರತ್ನ ಹ್ತ 
, yf N ¥ 55.00 ಉರುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ನುಧಾರಣೆ ಪರಂ ಅಭನೈದ್ದಿ ಕುಮುಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾದಿ ಅಬಿನೃದ್ಧಿವಡಿಸ:ಟ್ರಯ) 
003-331-0015 (anes) TTT) i Sd NOR Cj AIH 000 dos 200 S Ga ak 
ಮುಖ್ಯ .ರನ್ಜಿಗಳಿ ನುಧಕರನೆ ರಜರೆಗೆ ರಪ ಅಳಿಬೈದ್ಧಿ (ಓಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿಪೃದ್ಧಿಬಗಿಸುವುದು) 300 
ನ dooTsiin sol JEN SAR SI IS ORNES WET cu 
5054-03-337-0-01-154 (olxud) Bog ರಕ್ರಿ ನರಳಿ 000 ೧೦ದ 200 ರನರೆಗೆ ರಣ್ಷಿ ಅಭಿಸೃದ್ಧಿ (ಓಂ) ಜಂ ಅಭಿಟೈದ್ಧಿೀಸದಿಸುವುದು) 5500 
ಮುಕ್ಯು ಗಲ್ಪಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 3 
5054-03-337-0-01-151 (Ore) Sy co i ನಸನಯ್ಯಾ ನರುನ 0ನ ಸರಲ 000 ರಂದ 100 ರರ ರ ರ 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಣಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ ಅಲುನೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭುನ್ಯದ್ದೂಸಡಿಸುವುದು) ae 
5051-03-337-0-01-154 (abe) csi wh Np SON OF AEH 000 DoS 100 CNSR dF 
ಫಿ 'ಅಭಿನೈದ್ದಿ (೭,೦ದು ಬಖರಿ ಅಳುಬ್ಯ ) ಕುದರಿ ಪೂರ್ಣ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ತೆಗಳೆ ಸಾರಣೆ ಗ ಮ ೈಣ್ಣೀರಡಿಸುವುದು ಭಿ ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌, ರಮೆಗಾತ 52.31 ಅಂಶಿದು ಬೀಯ್ಗು ಸ್ಟೀಕರಿಸಿದೆ 
5054-03-337-0-01-154 (stad) Bog ತಸ್ರಂಂಯನಸಲ್ಟಂ ಆಆ ಶ್ರವೇಂಬೆಳೆಗೊಳ ಟಸ್‌ ಎ೨0: ರನ್ನ ಯತ್ಳು ರಂಡಿ ಅಭುಸೈದ್ಧಿ 


'ಕಂಗುದಿ (ಒಂದು ಬಂದಿ ಅಲಟೈದ್ಧಿರಡಿಸುವುದು) 
CS TENET 
ಕಲಯಗಾರಿ (ಒ೧ದು ಬಾದಿ ಅಭಿಬೈದ್ದಿಡಿಸುಪ್ರಯ) 

SAT wl ENT A dad yp ರನನ ಕಸ್ಗ ಪತ 
ರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಣಮುಗಂರಿ (ಓಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 


ಯುಕ್ಯು ರನ್ತಗಳೆ ಸುಧಂರಣಿ 
5054-03-337-0-01-154 (Ord) mg 
ಖಯುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗೆಳೆ ಸುಬಂರಣಿ 
5054-03-337-0-01-154 (Mies) Ng 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ತಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣ 
5054-03-337-0-01-154 (iced) 
ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತಗಳೆ ಸುಧಾರಣ 
5054-03-337-0-01-154 (cdliered) 


5051-03-337-0-01-154 (olen) 
ಮುಖ್ಯು ರನ್ತಿಗಳೆ ಸುಧಂರಣ 


[ರಂಡಿ ಅಣಿಸ್ಯ್ದಿ ಕಂರ್ನುಅರಿ (ಒಂದು ಬಖಿ ಅಭಿನೈದ್ಧಿಪಡಿಸ:್ರದು) 5೩00 


#0) SNOT Fa LDN Hd, NE Np woiioS Fy EG doo 
ಅಬಿನೃದ್ಧಿ ಉಮೆಗಂರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಲುವೃದ್ಧಿರಗಿಸುತಿದು) 


5051-03-397-0-01-154 (stad) 
ಮುಖ್ಯು ರನ್ಣೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಅಂದಾಜು ಬೊತ್ತ 


D ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಬ್ರ 5 » (ರೊ. ಲಕ್ಷ) ್ತಿಗೆ 


2019-20 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಕುಮುಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಶ ಹಂತಜನ್ನು 
ಅನುದಾನ ಸಹಿ ಕ್ರಸ್ತಿಕ ಚಂತಟಲ್ನು 


3 ~~ 5 
NSA-05-337-0-0-154 (eed) dy [Mom od ಕರೀನ ಪೋಲಳಿ, ಯನ ದಡಗ ಗ್ರಾನ ನರನ ಸ್ಯ ಷ್ಟ FN 
ಮು ಲಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ ರಂಡಿ ಅಭಿಖೈದ್ಧಿ ಕಂಖುಣಾರಿ (ಒಂದು ಬಳಿ ಅಭುಖೈಬ್ದಿಪಡಿರು್ರದ-) ವಿಸ 


ಚನ್ನರಾಯ ಅಣ ಹಿರೀನನ ಹೋಬಳಿ ದಿನನಕೂತ ನುನ್ಹು ಬಡದರ ಗ್ರ 
I-04 ಯೋ) ಚಿಲ್ಲು [ಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ತೆ ಮಳ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭನೃದ್ಧಿ ಕರಗಲಿ (ಒಂದು ಖುರಿ ಅಭನೈದ್ಧಿನದಿಸುವುದು) $500 Ye i 
ನಂ 4 ಲಕ್ಷಗಳ ia ಯಣಗೌಡ 
5054-03-337-0-01-154 (sud) sg [ಚೆಸ್ನಲಲಯಸಟ್ವಿಉ ಅಂ ಹಿರೀಸಾವೆ ಯೋಬಳಿ ಯೊಳಲ್ಗೆರೆ ಸ್ರಶಳ್ಳಿ ಗರು ಲರಿಮಿತಿಂಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮುತ್ತು Ke 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಃರಣೆ [ಚಿರಂಡಿ ಅಭನೃದ್ಧಿ ಕಯಣಖರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿಖೈದ್ಧಿಪಡಿಸುವ್ರದ-) ಇ 


ಚನ್ನರಾಯ ದ್ಯ ಇಷ ಹರನ ಹೋಳಿ ಪರ'ಮಷ್ಪನ್ದಸ್ಸ್‌ ಗ್ರಾಸ ಪಾನಿಯ 
ಜಿಲ [ರಷ್ಟ ಯತ್ತು ಚೆರಂಡಿ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ ಕಯಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿನ್ಯಣ್ಣಿಡಿಸುವುದು) 5500 


5054-03-337-0-01-154 (ors) 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ 


5054-03-337-0-01-154 (asad) Bey [ಸ್ನಲಂಯಖಾಟ್ಟಿಣ ಈ ಹಿಲೀಸುಟಿ ಯೆೋಬಳಿ ಏಂ.ಬಿ ನಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿದಿಂಶಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಮುತ್ತು 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ರಂಡಿ ಅಲಖ್ಯದ್ಧಿ ಕಅನುಗಳರಿ (ಒಂದು ಬೂರಿ ಅಭಿನೃದ್ದಿಲಡಿಸುಸ್ರದ-) 
5054-03-337-0-01-154 (Med) eg [ಕಸ್ನರಾಯನಟ್ಟೀಂ ಈ ಹಿರೀಸುಖ ಯೋಬಳಿ ಬಾಳಗಂಚಿ ಅಟುನಿಕಿರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ಅಭುಖೈದ್ಧಿ ಕಂಯಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಂದಿ ಅಭುಖೈದ್ದಿರಡಿಸುಿಮ) 
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ರಂರ್ಮಣರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


44.00 ಆಂತಿಟು ಬಿಟ್ಟು ನಳ್ಳಿಣೆಲಳಗಿದೆ 


ಮ್ಯಾರೇಜ್‌ 4(89275) ಚೆನ್ನೆಲಲಯಸಸಟ್ಟಿಂರ ಅ ಚಳ್ನಲಾಯರೆಟೀಂ ಟರ್‌ ಮಾರ್‌ ಸಂ-1ರ 


I-05 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ |ಸಂಮಿತಿಯ ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಉನುಗಲನಿ (ಒಂದು ಬುರಿ ಅಭಿನೈದ್ಧಿನೆಡಿನುವ್ರದು) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ತಿಳಳೆ ಸುಧಖರಣೆ 


ನರಂ ಅಗ ಡಸರಾಯವನ್ಯೂ ಬನ್‌ ಎರ್ಡ್‌ ಕರ ಪರನತಯ ರನ್ನ ಮಪ್ಪ 
ರಂಡಿ ಅಲಬೃದ್ಧಿ ಕಅಮಗಳರಿ (ಓಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿಬೈದ್ಧಿಂರದಿಸು್ರದ:) 


[ಚೆನ್ನರಕಯೆಸ:ಟ್ಫಂ ಈ ಚೆನ್ನರಾಯನಟ್ಟೀಂ ಟೌರ್‌ ನೂರ್‌ ಸಂ-136 ೦ನಿತಿಯ ರಸ್ತ ಮುತ್ತು 
ರಂಡಿ ಅಲಪೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಲಾರಿ ಅಭಿಬೃದ್ಧಿಪಡಿಸು್ರದು) 


5054-03-337-0-01-154 (Msc) Uy 

ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 

5054-03-337-0-01-154 (ote) 
ಮು ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ _ 

5054-03-337-0-01-154 (alse) wey ಹಸ್ನಂಲಯಖ ಟ್ರೀ ಇ ಚಸ್ಸರಂಯಪಟ್ಟಂಂ ಟೌ್‌ ನೂರ್ಡ್‌ ಸಂ-20ರ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮ್ತು $i 

ಮುಖ್ಯ ರಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ ರಂಡಿ ಅಲನೃದ್ಧಿ ಕಾಮುಗತರಿ (ಒಂದು ಬಂದಿ ಅಭಿನೃದ್ಧಿರಡಿಸು್ರದು) 344 

051-03370014 (lea) wey LS sd oi FEF FE SS iE 

ಮಖ್ಯ ರಸ್ತಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ರಂಡಿ ಅಭಖ್ಯದ್ಧಿ ಕಮುಗಂರಿ (ಓಂದು ಬಾರಿ ಆಭಿಟೈದ್ದಿಬಡಿಸುಖ್ರಯು) ೨309 ಬೂಮ್ರಾ 'ಬಿಲ್ಲರ್ಸ್‌ 

ನಂಚುಂಡೇಗೌಡ 
ನರಗ ಇಂ ಪನ್ನರವನ್ಯ ದನ್‌ ವರ್ಡ್‌ ನಾತ ನ ದ ನಯ 


5054-03-337-0-01-154 (ated) ಚಿಲಕ ಮಸ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬುರಿ ಅಭಿಬೃದ್ಧಿಟಡಿಸುವುದು) 5500 

ಹುಖ್ಯ ರನ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಖರಣಿ 
ಬಸ್ನರಾಯಾ ಪಣ ಇಂಗ ಚನ್ನರಾಯವ್ಧಣ ಟನ್‌ ಬಾರ್‌ ನಂ ತ್ನು ಕರ ಪರಿಮುತಿಯ ರಸ 

i 7-0-054 (ಯೋಜ) ಜಲ್ಲಾ [ತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿಟೈಲ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಓಂದು ಬಳು ಅಭಿಸೃದ್ಧಿಟಡಿನುವುದು) 55.00 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 

ನೇ ಸಾಧ 5054-03-337-0-01-154 (aan) sy Mosk od Nay WH ನರ್‌ ಸಂರ ಖನಿ ರನ್ನ ಮುತ್ತ ನ 

ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ನುಭಾರಣಿ ಚರಂಡಿ ಅಭಖ್ಯದ್ಧಿ ಉನುಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಂದಿ ಅಭಿಟೈದ್ದಿರಗಿಸುಬ್ಬಡ:) ೫5 
5054-03-337-0-01-154 (ud) sg (AoE wu ಕರದು ಹನಬಳಿ ಗುಲನಂದ ಗನ ಇನಿಮಿಸಯಲ್ಲ ರನ್ನ ಮುತ್ತ ರಂದ ಇಗ 
g ಹಾಸನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 'ಅಲಿಬೈದ್ಧಿ *ಅಪುಗರಿ (ಓಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸುಭ್ರದು) N ಸಿ30 


ಕಂಗಳಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮುಗಂದಿ ಯರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಅಲರುಗರಿ 
ೂರ್ಣಗಂಡಿದೆ. 


ಯೊರ್ಣದೊಂಡಿದೆ. 
266.12 


ಯೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ರೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕುಮುಗಾದಿ ಊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಉಮದಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


5054-03-3)-0-01-154 (ols) weg 
ಮುಖ್ಯು ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಣಂರಣೆ 


5054-0337005 (end) We 
ಮುಖ್ಯು ಲಸ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣ 


5054-03-337-0-01-154 (aber) 
ಯುಖ್ಯ ದನ್ಣಿಗಳೆ ಸುಧಂರಣೆ 


ಜಲ್ಲಾ 


5054-03-337-0-01-154 (okies) ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಳ್ಳು ಲನ್ನೆಗಳೆ ಸುಧವರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (alee) 
ಮುಖ್ಯು ರನ್ಪಿಗಳೆ ನುಧಾರಣೆ 


ಚಲ 


5054-03-337-0-01-154 (ali) 
ಯುಖ್ಯು ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಂರಣಿ 


ಜಲ್ಲಾ 


ಸ್ಯಾ TI) ce ೮ ಅಂ ರಾಯಂದ ಮನವನ ನನ 
[ಸುಂರ್ಗ ಅಂಯೊನ್ಟೇನಯಳ್ಳಿ - ಯೂಡ್ಡೇಲಿ - ಯೆಬ್ಬಾಳಲು - ಅಕ್ಕಳಿಯಳ್ಳಿ ಕ್ರಾನ್‌ - ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ - 
[ಉಂಜರಗೆರೆ. - ಕಳಿ - ಯಂಡಕಸಯಳ್ಳಿ - ಬಡಗ - ಡಿಸಸುಕೊರು - ಅದರೆಕಿರೆ - 
[ಉಗ್ಗೆಸೇಯಳ್ಳಿ ರ್ತಿ ಸರಪಳಿ ೧.೧೧ ೦ಂದ 500 ರಸ್ತೆ ಅಭಿಖ್ಯಣ್ದಿ ಅರರ (92146) 


ದವರ ನ ವನಂ ಸ TRS TR 
[ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ma ಯುಗ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


2019-20 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಅನುದಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಶ ಹಂತದನ್ನು 


್ಯಾಕೇಜ್‌-೧ ಸ್ನ ಎ ನನಗಾದ ರನ್ನ ನರವ ರ ರಾದ 
700 ರಖರೇಸ ಮುರುಜಾಂಬರೀಕಣ ಪುತ್ತು ಗುಸು ಖರಿಮಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್‌ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಲತ (92419) 


'ಚೆಸ್ನಲಲಯಃಸಟ್ಟೀಟ ಸಂಸರಾಬನಾರದಂದ ಈ ರೆಫ್ರಿ ಮಾರ್ಗ ಬರಳರಿ-ಬೇಡಿಗರಯಲಳ್ಳಿ- 
ನಂದಿಸುರ- ಸಳಗೆಲೆಸೊೋುಳೆಯಳ್ಳಿ-ನೋನುಲಲಯುರ-ಉರೋನೋಮನಳ್ಲಿ-ಟ್ಟೇಕೆರ-ಸಂನರೆಕಲೆ-- 
ಪಂಕಣೇಯಳ್ಳಿ ರಣೆ ಸರೆಬಳಿ 2.00 ೦೧ನ 3.30 6ಹರೆಗ ರೆನ್ನಿ ಆಗಲೀಕೆಲಣ ಕಯಗ 


ಬನ್ನ ಇಂಗ ಲಾಗೊರ್‌ ಂಬಾನಿ ನನಯ ರಸರಾದ ವಸನ ಸಸ 
ಮಾರ್ಗ ರ.ದಂಸೂಯುರ ರನ್ಣೆ ನರಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರಖಲಿಗೆ ರ್ಳ ಅಭಿಟೈದ್ದಿ (ಒಂದು ಬರಿ 
ಅಣುನ್ಯದ್ದಿನಡಿಸುಭದು)(88995) 


ನ್ನರಾಯಸಟ್ಟ ಆಂ ಕ್ರನಣಲಳಗೊಳ ಹಾ 'ನಯಾನ್ನೀತಯಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಸ ಸಾನ 
[ಸುತು ರಂಡಿ ಅಭನ್ಯದ್ಧಿ ಕುಗಾರಿ (ಒಂದು ಬರಿ ಅಭಿಟ್ಯದ್ಧಿನಡಿನುಭ್ರದು್ಗ(44996) 


ಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 


5058-03-337-0-0)-154 (clare) 


ಸಂಂಯನಟ್ರಾ ಗ ಪನದಾಯನನ್ನಾ ನಾನ ನಧನ ಸಾನ ಪ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ FO (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭನೈದ್ಧಿ) (95278) 


ಯಾಸನ 
4 ಮುಖ್ಯ ರನ್ಣಿಗಳೆ ಸುಧರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 (olny 
asi ಮಲಬ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳ ಸಲಾನೆ 


300.00 
ನಾಸ್‌ ಎಂ ಅಬ್ದುಲ್‌ ಕರುಗಾರಿ ಕrT0ಡದೆ 
ಹೆಫೀಜ್‌ 83.75 ಅಂತೇರು ಬಿಟ್ಲು ಬರಬೇಣುಗಿಟೆ 
150.00 | 
233.00 0.00 ಕಮರಿ ೪ರರ್ಣಾಗೊೋಂಡಿದೆ 
| ಅಐ.ಆರ್‌ ಶ್ರೀಕಂದೆ 
ಮೂರ್ತಿ 
75.00 0 00 ಈರಿ ಪಂಗಡದ 
ಠಿ ಕಮುಗರಿ ಪೋರ್ಣಗಿಂಿದೆ 
ಸ ಜಿ'ಆಬ್‌ ದಿನೇಶ್‌ 0.00 ಆಂತಿದು ಬಿಟ್ಗು ಅವಸೆಸಿದೆ 
¥ nd. ಕುಡುಗಾರಿ ಪರಗೊಂಡಿದೆ 
400 ಸಂಶ 0.00 ಅಂತೀತು ಬಿಟ್ಲು ಇಖಡತಿಸಿದೆ 
C7 ಸಿಎನ್‌ ಅತ್ತಥನಾರಾ | 
3 200.00 ೯) 0.00 ಕಂಡುಣುರಿ ಪ್ರಗನಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಯಣಗೌಚ ಎ 


102959705 ಸಂಜೆ ಬೈದಾಕ-ಸೊಣನಿಸಕರೆ ರಸ್ತ ಸರಳ 41030 ರಿಂದ 42.00 
ರಖರೆಗೆ ರಣ್ಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಯಗತರಿ ಕಅನುಗಟಲಿ 


5054-03-337-0-01-154 (oistead) 
ಮುಸ್ಬು ರಣ್ಷೆಗಳಿ ಸುಭಾದಣಿ 


ಚಲ 


(Micardis se ora aod, ಘುವರರ 
ರಂಡಿ ಅಭಿಖೃದ್ಧಿ ಕನಸುಗಳ (ಒಂದಯ OND Doo ಪಣ ಹಿರೀಸುನೆ ಹೋಬಳಿ, 
[ದಂಸರಯಲ್ಲಿ ಗಲ್ರಟು ಖಂಮಿತಿಯ ರನ್ಷೆ ಮಸ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿಸೃದ್ಧಿ ಉನುಗರಿ (ಒಂದು 
ಬಂರಿ್ಗಲದಲಿ k ಕೆನ್ನಂರಿಯೇನಟ್ಟಿಂ ತಂಲ್ಲೂರು ಹಿಲೀಬರೆ ಯೋಣಳಿ, ಮಾಸರೇಯಳ್ಳಿ 
ಗಲು ಭಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಯ ಅಬಿಖೈದ್ಧಿ ಕಯಗಂದ(ಒಂದು ಬಂಟ) 


5200 


CE 


120.00 


| 


0.00 


0.00 


2019-20 ಲಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಏಂ ರಸ 


3 

Mami ೫ ಹರೀನಾನ ಮೂಳ ಪಾಸಗಾಸಿದಾಡ-ಗಾಡರನನ್ಳ' ಗ್ರಾಮು 
ಸರಿಮಿಕಿಯ ರನ್ವ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭುನೃದ್ಧಿ ಕಂಯಗಅರಿ (ಒದು ಬಾರಿಗ(2)ೀಕನ್ನರಲಯಲಟ್ಟೀಸ 
[ತ ಆಕನ್ನರಾಯಖಟ್ಟೀ ಟೌನ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ಖಂ-15ರ ಬರಿಮಿತಿಯ ರಕ್ಟಿ ಹತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿನೃದ್ಧ 
'ಕರಖುಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಂರಿ) (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾನನಿ) : ಚನ್ನಂಂಯಖಟ್ಟೀಂ ಟಕ್‌ ಬಂರ್ಡ್‌ ನಂ- 
15, ಖಾರ್‌ ನಂ.16, ಐರರ್ಡ್‌ ಸಂ.4, ಹುತ್ತು ಲಖರ್‌ ನಂ.3 ರ ಪರಿಮಿತಿಯ ರನ್ಷೆ ಮತ್ತು 
[ಚರಂಡಿ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ ಕಂಖಣಂರಿ (ಒಂದು ಬಂದಿ) 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಭಾರರೆ ಹೆಸರು ಕೊಮಗಾರಿಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತನನ್ನು 


5 


5054-03-337-0-01-154 (es) Wy 


ಮುಖ್ಯು ರನ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 


ತಸ್ನರರಿಯಾರ ಟ್ಟಿ ಇ ಜೆಎಸ್‌ಎಸ್‌, ರನ್ವ (ಕರಕೋಡಿಯಳ್ಳಿಯಿಂದ ಉದ್ರೆಕಕೊಸಸ್ತಲು, 
ನೋಮುಸಂಭನಲಲ್ಳಿ ಖದೇನ್ಸ್‌ ಯಾರ್ಗ ಬುಸೆಟಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರು ರಣ್ರಿ ಸರಪಳಿ 0.0 ೦ಂದ 325 200.00 
'ರಖರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭುಖೈದ್ದಿ WoRUD (89429) 


5054-03-337-0-01-154 (Mud) ಜಿಲ್ಲಾ 


ಕಣನುಗಂರಿ ಯೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


0.00 


ತಸ್ನರಲಯೆಲಟ್ರಿಂರ su ಖೊಸಳೆಯೂಸೆಯಳ್ಳಿ - ಬಿಂಡಿಗಳವಿಲೆ ರಸ್ತ ಸರಪಳಿ 22.00 ೦ಂದ 2530 
'ರಖರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುನು ಆಗಬೀಕರಃ ಕಅಸುಗಂರಿ (91963) 350.00 


5054-03-337-0-01-154 (seo) 


ಠಾದುಗಾರಿ ಯರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಃರಣೆ 


0.00 


ಚೆನ್ನೆಲಯನಟ್ಟಣ ಅಆ ಅಿ.ಎಂದೆನ್ನೆಯಿಂದ-ಐನ್‌.ಹಿ.ಎ. ರಸ್ತ (ಮಾರ್ಗ ಊಖನಟಳ್ಳಿ) ಸರುವ 
'ರಣ್ರಿ ಸರಪಳಿ 0.0೦ ಲದ 400 ರಹರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಖೃದ್ದಿ ಕುಪುಗಳರಿ (89021) 


ಕರುಗಳು ಊೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರೆಬೇಕಂಗಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಚಿಲ್ಲಾ 


ವಂ್ಯಾ ಪ್ರಕ ನಂ 0.00 


ನರಾಯನನ್ನಣ ಇದ ನಎನ್‌ತ ರತ್ತಮಂದ ನಾವಕನ್ಸ ನಾೌನಂ್ಳ ಮಾರ್ಗ ಬಿಎಂ ರತ್ತಗೆ 


5054-03-337-0-0-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಲಾ [ಸರು ರಕ್ಷ ನರರಳಿ 280 0೦ದ 600 ರವರೆಗೆ ರಕ್ಷೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಯುಗಂರಿ (89026) 


ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ 190.00 


ಕುಮುಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ನ್ನರಾಯಜ್‌ಬ್ರಂ ೮ ಖಸ್‌ಹಿ.ಎ ರ್ಷಿಯಿಂದ ಪಳೆಬಾರಸರಲ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ ಮುರ್ಗ ಉಂದಸಯಳ್ಳಿ ಕೆರೆ 
ಏರಿ ಲ್ಟೆ ಸರಣಳಿ 0.00 ೦೦ದ 160 ರಖರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭುಖ್ಯದ್ಧಿ ಯನು ಅಗಲೀಕೆರಂ ಕಂಖಗರಿ 
(89034) 


5054-03-337-0-01-154 (Mud) 
ಮುಖ್ಯು ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಉಡುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಳಿಸಲಾಗಿದೆ 


ವಾ್‌ I) ಬರ ಅಯ ದಎಂ ರಸ್ಕರಂಂದ - ಬಟ ರ್ತ ಮಾರ್ಗ 
ಕಸ್ವಲು - ಯುಲಾರಸಯಳ್ಳಿ) ರಸ್ತ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 300 ರಖರೆಗೆ ರಕ್ಷೆ ಅಭಿಖ್ಕ 
ಕರಗದ 


5054-03-337-0-01-154 (0d) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣ 


ಉಮುಗಾರಿ ಯಊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನರಾಯಾನ್ಯಾ ಇಷ ಇವ್ನು ಗ್ರನುದಾಡ ನನಯ ರತ್ನ ಸರುವ ರ್ರ ನರ 000 ಅಂತಿಯ ಬಿಲ್ಲಾ ಬರಬೇಂಗಿದೆ 
5054-03-337-0-01-154 (ಯೆಹಜನೆ) ಜಿಲ [ರಂದ 0.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ ಕಖಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೈದ್ಧಿಬಡಿಸುಬುದು) 


ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ 


ID) oI ed ಜಿಎನ್‌ ಎನ್‌ ರತ್ತಮಾದ  ಕಂಬನಲಕ್ಳಿ 
ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕುಂಬೇಸಯಲ್ಲಿ - ಅಗ್ರರಖದ ಕೊಬಪ್ಪಲು - ಅಗ್ರಯರ -ಅಗ್ರಯುರ ಣತು ಕಾಲೋನಿ 
ರ್ತಿ ನರು 385 ರಿಂದ 5.00 ರಜರೆಗೆ ರ್ತಿ ಅಭಿಟೃಣ್ಣಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ ಉಯಗರಿ 


ಂಬರೀಕೆರಣ ಮಸ್ತು 


ಡಬ್ಯುಎಂ.ಎಂ ಕೆಲನ ಮುಗಿದಿದ್ದು 
ಬಾಕಿ ಉನುಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


5054--03-337-0-01-154 (aed) 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


458 R 3054-03-337-0-01-154 (RY) ಜಲ್ಲಿ 
ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಃರಣಿ 


ಚನರಾಯಾಸ್ಯಂ ಇಗ ಅಂ ರನ್ನ ಮಾದ್ಗಕಯ್ಳ-'ಪರಯ್ಸಾ 'ಒರಡಕ್ಳ ದತ್ತ ದವ 
0.0೦ ೦೦ 180 ರನರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಳುನೃದ್ಧಿ ಕನುಗೂರಿ 


" ಅಮುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕ್ರಮ 5 ಸ್‌ ಸ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 7010-20 cbiicloisti ಕ್ಯ 
ಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಇ ಣರರೆ ಹೆಸರು ಕುಮಗಾರಿಯ ಸ್ಪಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 
ಸಂಖ್ಯೆ pd ನನ ವದೈದ್ಯ (ಯೂ. ಲ) | ಇತ ದಾರರ ಹೆ ಅನುಧಾನ ನ ಸಸ ಸ 
ಭ್‌ - ರ 
TART) aig ea ದಿನವ ಪಾವ ಹನ ಸಾನ್‌ ಎಸ್‌ ಅತ್ಸಧನಾರಾ _ 
pS ; 5054-03-337-0-01-154 (stud) Top [odo ೮ನ್ಷ ಮತ್ತು ಟರೆಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉ೪ನುಗರಿ (ಒಂದು ಬುರಿ ಅಭಃಸದ್ದೀರಡಿಸುಪ್ರೆಯ) ಯಣಗೌಡ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು, 
ಯುಖ್ಯ ರಣ್ಣಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ ಫರ್ನಿಟನ್‌ ಕಿಲ ಭ್ರಗಸಿಯಳ್ಲಿದೆ 
100.00 
PR 5054-03-337-0-01-154 (0x5) wey Ne 54 ದಂಡಿಗನರಳ್ಳಿ ಯೋಬಳೆ, ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ಗ್ರಾಸ ಖ೦ಿನಿಸಯೆ ರಕ್ಷ'ಹೊತ್ತು ಕುದುರಿ ಯರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷೆಗಳೆ ನುಭಏರಣೆ [ಚರಂಡಿ ಅಗಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಟುಗಂರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿೃದ್ಧಿಲಡಿಸು್ಟಿದು) ಭಾಗದ ಅಲ್ಲಾ ಅಖಟಸಿಸಿದೆ N 
ಜನನ ಹಂತ ವ | ಮ 
IETS) AOS wo SONNY SOO. ರ NT 
pe ky IIIS ted) ay |ypnುತಂು ರಸ ಸುತ್ತು ಬೆಲಂದಿ ಅಟಿನ್ಯದ್ದಿ ಉನುಗಾರಿ (ಓಂದು ಬುರಿ ಅಧಿಟೃದ್ದಿರಡಿಸುತ್ರದು) ಕಂದುಗಳರಿ ಖೂರ್ಟಗೊಂಡಿದೆ 
ಖುಖ್ಯು ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತಿಮ ಉಲ್ಲ ಸಬಿತಲಾಗಿದೆ 
pS ನ 5054-03-37-0-01-154 (alex) seg [SSobye Sel obra Mr, HNಳ್ಳ ಗ್ರ ರಮಿಸಿಯ ರನ್ನ ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಸ್‌ ಹುಂಜೇಣೌಸ 152.39 Mp: ಸಷ 
e ಸಾಸ ಮುಲ್ಯ ರನ್ತಿಗಳೆ ನುಧಾರಣಿ [ರಂಡಿ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಾನುಣಂರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿಖೃದ್ದಿಬಡಿನೇಗ್ರದು) ಸ ಕಾ 
| 5054-03-337-0-01-154 (rad) soy [oe a ದೌಂಡಿಗನಯನ ಮಲಕ. ಸರಸನಕ್ಳಿ ಗ್ರಾಸ ಸಂನುಕಯ ರನ್ನ ಸುಪ್ತ ji] TS SS 
4 ಕಾಸ ಸಬು ರಗಳೆ ಸುಧರಿರಣೆ [ರಂಡಿ ಅಭಿನ್ಯದ್ದಿ ಕುಮಗಂಂಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿಬೈದ್ದಿಡಿಸಟ್ರದು) ತರಲಿ ಬೋಮೂಗಸ } 
RETIN ood so Fh. cಸಯಾದ ಸಣ್ಣ ಗ ಸಡಾವ Ka | § 
464 ಉಾಸನೆ 0M AOI (ಹಟ) ಜಲ |ರನ್ಟಿ ನರಳಿ 000 ರಿಂದ 110 ರನರೆಗೆ ೮ನ್ಸೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಂಸೇಗಂರಿ (ಓಂದು ಬಾರಿ 00 0.00 ಕಡುಗರ: ಕಬಂಹಣಿಬಡಟಿ 
ಸುಖ್ಯ ರಣ್ಷಗಳೆ ಸುದಾರಣಿ [ಅಲುನ್ಯದ್ದಟ೧ಿನಂಸ್ರದು) A 
ನಿ Eo ಮ ji ಮಾಮ 
Nc ಇ ನ್‌ಸಿವ ರಸ್ತಯಾದ ಚಕ್ಕವತ್ತಿಲಳ್ನ ನರನ ರಸ ಪರ್‌ - Sik uk 
465 ಕನಸನ 5054-03-337-0-01-154 ans) ಜಲು [೦೦ 150 ಲನರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅನುಗಂ೦ (ಒಂಡು ಬರಿ ಅಭಿಸೃದ್ಧಿರದಿಸುಪುದು) 60.00 _ ಶ್ವಥರಾರಾ 0.00 ಕಾರೇಗರಿ ಈೂರ್ಣದೊಂಡಿದೆ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಸಿಗಳೆ ಸುದಾರಣೆ ಯರಗೌಡ § 
BR A ಹ 
k d [ಟೆನ್ನರಂಯಲಟ್ಟಂ ಅಆ ಗಪ್ಯರೇಳಳ್ಲಿ ಗ್ರಮುದಿಂದ ಯಾರ್ಗ ಆಲದಃಗಳ್ಳಿ ರಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತ 
po ನನೆ We ಜಲ್ಲಾ [ರವಳಿ ೧0೧ ೦ಂದ 150 ರನರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿನದ್ಧಿ ಕಅನುಣರಿ (ಒಂದು ಬರಿ 6000 0.00 ಸಿಡಿ ಕಲ್‌ ವ ನ 
ಸ ರುಧಂರಣೆ [ಅಲುನೃದ್ಧಿಸಡಿಸುಪುದು) : ಕಿಲಗ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
pF 5054-03-337-0-01-154 (aan) eg [SEBS 88590) ಸ್ನರಾಯಸಗಟ್ಟಿಣ ಅಂ ಐನ್‌ಸಿಎ ರಸ್ತಯಿಂದ ಚೆಳ್ಗಸುತ್ತಿಭನ್ಸಿ ರಸ್ತ $e ಕೆ.ಎನ್‌ ಅತ್ವಥನಾರಾ ಆಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ರಟ್ಟ 
ಹಾಸನ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷದಳೆ ನುಧಂರಣಿ [ನರಖಳಿ ೦.೧0 ೦೦ದ 2.50 ರಹರೆಗೆ ಸುರುರಾಂಬರೀಳ ಉನುಗರಿ 3 ಯಣಗೌಡ ಭರ್ನೀಟರ್‌ ಕವನ ಆ್ರಗತಿಯಳ್ಲಿದೆ 
We i 0H-03-337-0-01-154 (uss) uy [AS ಇಟ ಬನ್‌ ರನ್ನ ಬಕ್ಳನಂಸ್ಳಯಂದ ಎಮು ಸೂಸ್ಧಯ ವರಗ ರ a0 1] ಆಬಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದ, ರೆ 
ಹಾಸ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಗಳೆ ಸುಧಾರಣ £ರೇರಳಿ 0.೧0 ೦೦ದ 20೧ ರಜೆಗೆ ರ್ತಿ ಮುರುಜಾಂಬರೀಕಟ ತಂನೇಗರಿ ತಣ 0.00 ಭರ್ಥಿಟರ್‌ ಕಲನ ಭ್ರಗಡಿಯಲ್ಲಿದೆ 
“sd Hooke wo ಪನಿನ್‌ವನ್‌ ರಕ್ಷ ಮ್ಯಾನ್‌ ನಗರ ಮಾದ W ನವ 
469 ಹಾನಿ SENOS (eed) BN [ವಸಂತ ದನ್ಣ ಸೆರಲಳಿ 00೧ ರಿಂದ 200 ದೆಖರಿಗ ರಣೆ ಅಭನದ್ದಿ ಕನುಗಾರಿ 0.00 RE RR 
ಮುಖ್ಯು ರಣ್ಣಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣ ಈ 
ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌ 
Ne ಜಣ ಹೀಸ್ಬೊಲು ಗ್ಯಾನಾವಂಡ-ಹೊಂಗ್‌ಸ್ಸ್‌ ಗಡಿ ನಾರುಖ ರಸ್ಸಿ ಸರಣಿ ೧.00 ರಾಮೇ 
40 ais ONS IT--M-LH a) HY |G 200 ದನಲೆನೆ ರನ ಅಲಿನ್ಪದ್ದಿ ಉಟುಗಂರಿ (ಒಂದು ಬಾಗಿ ಅಭಿನೃದ್ಧಿಲಡಿಸುವುದು) ಕಾಮಗಾರಿ $10 ್ಲದ | 
ಖುಖ್ಯು ರನ್ಷೆಳಳೆ ಸಸಫೀರಣೆ | 
Ws CTS TAS) NDAs wal CHANG Sh, Gd Ty § 
po I-0-37-0-0-1H (ತ) ಜಲ |ಂಮಿತಿಯ ರನ್ತಿ ಮುತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ ಕಮರಿ (ಒಂದು "ನಾರಿ ಅಭಿಸ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಮುಖ್ಯು ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ 


5% 
ಬ] ವಿಭಾಗ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 2019-20 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಮ ವಿ i ಗುತ್ತಿಗೆ ಜಾರರ ಹೆಸರು ಕೊಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 
ನಗಲಿ ಘನರ: ರಾ: ಹಿ 8 (6. ಲಕ್ಷಿ) ಅನುಟಾನ “ 
3 4 5 6 7 


'ಚನ್ನ೦ಲಯಾರಟ್ಟೀ ತ ದಂಡಿಗಸಯಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಸರಂಯಣನುಲ ಗ್ರಾಟು ಪರಿಮಿತಿಯ ರಣ್ಟ ಹೆಚ್‌.ಎನ್‌ 
4 ಹ S054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನ) ಚೆಲ್ಲ |ಫುತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ ಕಮರಿ (ಒಂದು ಲಾರಿ ಅಭಿನೈದ್ಧಿಡಿನುವುದು) pS ರಾನೇಗೌಡೆ 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿಟಿ 
ಮುಖ್ಯು ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಂರಣಿ 


414 ಹನಸನ 0A-03-37-0-01-154 (ಯೋನಿ) ಜೆಲ್‌ [ತಂಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಸುತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಟ್ಯದ್ದಿ ಕಾನುಗಟರಿ (ಓಂದು ಬರಿ ಅಭಿನೃದ್ಧಿಬಣಿಸುವುದು) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


43 5054-03-337-0-01-154 (ores) eg ಸ್ನರಾಯನಟ್ಟಣ 3೮ ದಂಡಿಗಳಯಲ್ಲಿ ಹೋಬಳಿ, ಕೆಶಿಂಗೇಸಯಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಸ ಪಂಿಮಿತಿಯ ರಟ್ಟಿ bib Rr § 
ಪ್ರಾಸ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣ [ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉನುಣಾರಿ (ಒಂದು ಬೂರಿ ಅಭಿನೃದ್ಧಿಸಡಿಸುಬುದು) ಃ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೇಜ್‌ -15(88630) by , ಗ್ರಾ 
0.00 


5054-03-337-0-01-154 (olerud) 


475 ಹಾಸನ 0,00 
ಯುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 ಲ 
46 ಕಾನ 33 1-154 (Meedy 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 (aliens 
411 ಹಾಸನ ages 0.00 
ಯುಖ್ಯು ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣ 
5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಲ್ಲೂ |ನ್ನೆಲಯಲಲ್ಟಂ ಸಲ ಎನ್‌ಸಿಐ ರನ್ಷಿಯಿಂದ ಗಲ್ಬರಕಳ್ಳಿ ರಸ್ತ ನರಳಿ 0.00 ರಿಂದ 100 ಕಾಮಗಂರಿ ಯಊೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕ ; ಮುಖ್ಯು ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಭಃರಣಿ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಗಳ್ಲಿನಲಾಗಿದೆ 
F ಸ್ನ 5054-03-337-0-01-154 (ow) [ಚೆಳ್ಳರಲಯಾ ಟ್ರ ತ॥ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಸುಫೇನಯಲ್ಲಿ ಗ್ರನು ಪ೦ಮಿತಿಯ ರಸ್ತ ಖುತ್ತು 0.00 
23 ಹಾಸನ ಮುಖ್ಯ ರನ್ತಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ [ರಂಡಿ ಅಲುನ್ಯದ್ಧಿ ಕನುಗಾರಿ (ಒಂದು ಬರಿ ಅಭಿಸೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು) 
ITO) aನನನ್ಲೂ ಇ ನಿಎನ್‌ಸ ರನ್ತಯಂದ ನಣ್ಣಿಸೂವ್ಣಲು ಸಾರುವ ರನ್ನ 
480 ಹಹನ IH-03-31-0-0-15 (ಯೋಜನ) ಜಲ | ನಂಗ ಇಂಡನಯಲ್ಳಿ ಬಂಲಂಯಣಯರ, ನೆಯುದ್ರಬಳ್ಳಿ) ಸರಸಳ 000 ರಂದ 500 ರನರೆಗ 0.00 ಉಮಗಾನಿ ದುರ್ಟಾಗೊಂಡಿದೆ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿನ್ನದ್ಧಿ ಕಾಯಗಂರಿ & ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಸರಯಗ ಇಟ ಬೈನಾನ್‌ ರತ್ತಮಾದ-ದೊಡ್ಗನುತ್ತಿಘ್ಳ ರನನ ಸರುವ ರನ್ನ ನರವ 
iii R OSA-0-37-0-0-154 (ಯೋಜನೆ) ಜೆಲ್‌ 10,00 ರಿಂದ 0600 ರಜರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಖೃದ್ದಿ ಕಮರಿ (ಒಂದರ ಬರಿ ಅಭಿಸೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 30.00 ಕಾಟುಗರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಪನ್ನಲಾಯಾಗಟ್ಟಂ ಅಆ ಸಿ.ಎಸ್‌.8 ರಸ್ತಯಿಂದ (ನಿಂಬಿಯಳ್ಳಿ ಗೇಟ) "ಎಲ್‌. ` ಬಿಂಡೇತೇಯಳ್ಳಿ 
5054-03-337-0-01-154 (alee) ಕೊಪ್ಪಲು ಹಂರ್ಗ ಸಿ.ಎನ್‌.ಎನ್‌. ರಕ್ಷೆ ಸೇರುಖ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.50 ರಜರೆಗೆ ರಸ್ತೆ CTE CCMA 
482 ಹಾಸನ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಲನೃದ್ಧಿ ಟುತ್ಪು ಕಬ್‌ ಬೇಡಿಯರ್‌ ಅಳಖಡಿಸುವ ಉಟುಗಂ೧(88652) 45.00 ಅಂಶಿಟು ಬಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ 
y Kp: ಕ್‌ ಹೋಬಳಿ, ಸೀರಯಳ್ಳಿ 
A. 3054-03-301-0-08-154 (eu) ug JRE GOIN pri 6 ಹಿನ ದೊಂಬಿ, 'ದಸ್ಞನನಳ್ಳಿ ಗನ ಷಹ ಉಟಗಿ ಪರ್ಣಗೊಡಿದೆ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಲಂಮಿತಿಯ ರನ್ಷಿ ಹುತ್ತು ಟೆರಂಿ ಅಭಿಹೃದ್ದಿ ಕಾಯಗಾನಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 18 
4 y ಬಳೆ. K ನಿತಯ ಸ್ಪ ಪುತ್ತ ಚರಂದಿ 
i 5054-03-337-0-01-154 (obras) weg ps ಇ॥ ಹಿರಿಣುನಿ ಯೋಬಳಿ, ಹಿರಿಸುಟಿ ಗ್ರಮು ಖಿಮಿಶಿಯ ರಸ್ತೆ ಮುತ್ತು it Sr shrine 
ಅಭುೃದ್ಧಿ ಅಯಗಸರಿ (ಒಂದು ಬಂರಿ) 18 
[ 
pe 5054-03-337-0-01-154 (stun) Hop ಉರಗ ಯೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


RRR RAT 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಣಂರಣಿ [ಸ೦ಮಿತಿಯ ರ್ತಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂನುಗಂದಿ (ಒಂದಂ ಬರಿ) 18 70.00 


5054-03-337-0-01-154 (olsen) 


5054-03-337-0-01-154 (05st) 
ಸುಖ್ಯ ರನ್ಟೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


S054-083H7-0-ON-I5A (oad 
ಪಖ್ಯು ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಂರಣೆ 
3054-0335700 (ocd) 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 
5054-0333570 014 (end) 

ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟಿಗಳೆ ನುಧಾರಗಿ 
05-03 3H AOI (ed) 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಭಂರಣಿ 


HOS4-03-337-0-01-154 (liens) 
ಹುಖ್ಬ ರಣ್ಣಿಗಳೆ ಸುಭಾರಣಿ 


5054-03-337-0-01-154 (red) 
ಮುಖ್ಯ ರೆನ್ಟೆಗಳೆ ಸುಧಂರೆಣಿ 


—————— 


ಮುಖ್ಯು ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (alist) 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಟಿಗಳೆ ಸುಧಂರಣಿ 


054-03-337-0-01-854 (ous) 
ಮುಖ್ಯ ರೆಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣ 


5054-03-337-0-01-154 (01a) 
ಮುಳ್ಳು ರನ್ತೆಗಳೆ ಸುದಾರಂ 


05403370 (oben) 
ಮುಖ್ಯ ರಟ್ಷಿಗಳೆ ಬುಧಾರಜಿ 


ಜಲ | 
ರಂಡಿ ಅಿಬ್ರದ್ದಿ ಕಾಖಣುರಿ (ಒಂಯ ಬಃರಿ) 18 


ಕೌಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಂತವನ್ನು 


2019-20 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


AF Tipps wd Ehren oS ಸ್ಯ ವಂನನವ್ಯ್‌ 
ಜಲಗ್ಗಿ [ಯು ಪಂಮಿತಿಯ ರನ್ಟಿ ಬತ್ತು ಕರಂದಿ ಅಭಿಸೃಣ್ಣಿ ಕಂಮುಗಂರಿ (೭.೦ದು 30) 
ಟಸ್ತಯಯಾe ಇ ಜರಣಖಿ ಮೋಳೆ ತನ್‌ ವ್ರ ನಾಸಷಾರು ನಾ 
|೦ಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಖುತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿಖ್ಯದ್ದಿ ಉರಿ (ಂದ: ಬರಿ) 
[ತಸ್ನರಂಯಾಸಟ್ಟಂಂ ಇ॥ ಶ್ರನಣಗೆಳಗೊಳ ಯೋಬಳಿ, 'ಜುಟ್ಟಿರೆಖಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಸ ಪರನುತಯ 
'ಮಶ್ಳು ಚೆರಿ ಅಛಿಖೈದ್ಧಿ ಕಣನೆಗಾರಿ (ಓಂದು ಬಟ) 


ಜಿಲ್ಲ 


ಜಲ್ಲಾ 


EEN Opie dF ರು ಮ್‌ 
'ಪಂಿಖಿತಿಯ: ರನ್ನ ಹುತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಾಸುಗಂರಿ (೬೦ದು ಬಂದಿ) 


ಚಿಲ್ಲಾ 


oes ie sl wei Mod. FAN ಗ್ರ ರನಿತಯ ರಕ್ಷ ಮಾ 
ರಂಡಿ ಗಿನೈದ್ದಿ ಕಲಸುಗಾರಿ (ಒಂದಯ ಬಸರಿ) 


ಚಲಾ 


ರಾಯಾಗಟ್ಟೀಆ ಅಂ ಸ "ಹೋಬಳಿ. ಬಟರ ಪರನಿಯ ರಸ್ತ ನಾನ್ತ ಚರನ 
ಲ 


ಜಲ ಭಟೃದ್ದಿ ಉಅನುಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


des- 008ID) iced se No ಹರರ, ನನದ್ರನ್ಳ್‌ ಸ್ರಾವ 
[ಪಂಮಿತಿಂ: ರಸ್ತೆ ಸುತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ ಉನಂಗದಿ (ಒ೦ದು ಬರಿ) 

ಸಂಟ ಇಲ ಸಗ್ಯಡಕ್ಳ್‌ ಹಾಳ ಮೂಡ್ಞರಿ ಗಾನಾ ವಾನಿ ನ ವಪ 
ರಂಗಿ ಅಭುನ್ಯದ್ಧಿ ಕುಯಗೂದಿ (ಓಂದು ಬರಿ) 


ಜಲ 


ಹಲ್ಲ 


pe 


ಮುತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿಖೃದ್ಧಿ ಕಾರುರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಭಾರರ ಹೆಸರು iio 
5 0 Se 7 —] 
0.00 ೪೯ಗಂದಿದೆ 
0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 
ಎಸ್‌ ಆರ್‌. ರವಿ 60 ಸಾನ Rg | 
0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಫತಿಯಲ್ಲಿದ 
f 0.00 ಕಾಯಗಾರಿ ಮಾಸ 
We ಕಾಖಗಿರಿ eee 


ಟಿ.ನ್‌ಟ್‌ ಮಾಸವಲಯ್ಯ 


ಅಟ್‌ ರನ್ರಿ ಕಲಕ ಟುಗಿದಿದ್ದು, 


0.00 ಆರಂಡಿ ಕಿಲ ್ರಸಕಿಯಲ್ಲಿದೆ 


0 00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಣಪಿಯ ದ! 


ಜಿಲ್ಲಾ 


ಜಿಲ 


ರಂಗಿ ಅಭಿಬೈದ್ದಿ ಕಾಹುಗಿ (ಒಂದು ಬಂದಿ) 


ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷಿಗಳೆ ುಧಂರಣೆ 


5054-03-337-6-01-154 (wed) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಖರಣಿ 


-M-154 (0isesd) wg 


0 37-0-01-154 (cn 
ಹಾಸನ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


054-03-337-0-01-154 (med) Boy 


೬ರಂದಿ ಅವಿಸ್ಸೆದ್ದಿ ಕುಯುಗಟರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಚಿಲ್ಲು 


ಏಸ್‌.ಆರ್‌ ರವಿ 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೆಡಿದೆ 
ds ವಾಯಾಟ್ರೀಂ ಸ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಯೂನಸ್‌ ಗಾ ಖರಿಮಿತಿಯ SS 
್ಜ | ಇ a § 3500 0.00 ಕಾಖುಣಂರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
AIST ID) i So DRT AD TRS ಸುನು is KN 
ಪರಿಮಿತಿಯ ರ್ತಿ ಹುತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿಬೃದ್ಧಿ ಕಲಯಗದಿ (ಒಂದು ಬೂದಿ ಅಭನೃದ್ಧಿ) 60.00 0.00 
ಕಾನಮುಗಾುರಿ ಘಹೂೋರ್ಣಗೆಣಂಡಿದೆ 
ಚನ್ನರಾಯ ಇಟ ದಾರಿನನಯಕ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಗಾ ಗ್ರಾನ ಪರನ ರ್ಗ ನ್ಟ ”] ಬಿಎನ್‌ ಮಂಜೆಗೌಡ 
3500 0.00 
oso Te wo SORTS ee ಗ್ರ ಎನಿನಿಯ ರನ್ಪ ಸ್ತ J ಜ್‌ — 
ಜೆ N ks kd 55.00 0.00 ುಟಮುಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಾದೆ 
TITS oA wi SAR TN SE ನಾನಾನಾ ಜ್‌ ಮಾ — ——— 
ಬೆಳೆಗಳ ಗಯ ೦ಿಬಿಂತಿಯ ರಸ್ತೆ ಪುಪ್ನು ಟರಂಥಿ ಅಭುಖ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಟಿ (.೧ದು ಬಂದಿ) 80.00 0.00 RS 
Nie wi coh ಮಳ ಕಾಡಾಯು ಗವು NS R [3 ee ಮ 
35.49, 0.00 (ಕ್ರೈಸ್‌ ಕಲನ ಫಗತಿಯಳ್ಲಿದೆ 


ಯಷ್ಟು ಚರುಡಿ ಅಲುವೃದ್ಧಿ ಕರಿ (ಒಂದೆ ಬಾವಿ) 


ಎಷೆ 


ಕಮ 'ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 2019-26 ಬಡುಗಟೆಯಾದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವವರ 7 y “ | ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ತ ಹಂತೆವನ್ನು 
ಸಂಖ್ಯೆ ೫ 28ರ (ಈ. ಲಕ್ಷ) C4 ಅನುಜಾನ 3 % 
i 2 3 3 [] 7 
5054-03-337-0-01-154 (res) uಲ್ಲಾ [ಕನ್ನರಯನಟ್ಟಂ ಇಟ ದಂಡಿಗಳಯಳ್ಳಿ ಯೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡಕರಡೇವ್ರ ಗ್ರಯು ಪರಿಮಿತಿಯ ಸ್ತ ಹಡಗ 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಂರಣೆ ನುತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿಪೃದ್ಧಿ ಕಅಯಗಲರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 0.00 ರಾಗೊಂಡಿದೆ. 
4 5054-03-337-0-01-154 (oreud) wey |S (9965H)ನ್ನರಿಯಲಟ್ಟಂ ಆಟ ದಂದಿಗಳೆಯಳ್ಲಿ ಯೋಬಳಿ, ಚೆಕ್ಕಕರಡೇವು ಗಲ್ಲ ei ised 
’ ಹಾಸನ ಮುಖ್ಯು ರನ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಆಂಬುತಿಯ ರಸ್ತೆ ಹುತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ ಕಾಖುಗರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 0.00 k 
5 0037-00-14 (eas) wy (oad ಇ ದಂಡಿಗಳವಕ್ಳಿ ಹೊವನ ಪಡರನ ಗಾನಾ ಪಾನಿಯ ರಸ್ತ Ei ಎಮ 
ಹಾಸನೆ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಂರಣಿ [ಸುತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಯಗರಿ (ಓಂದು ಬಾರಿ) ಹ 0.00 
2 054-05337001 (ed) uy cog ಇ ದಂಡಿಗಸದನ್ಳ ಹೋಳಿ ಉದಯಪುರ ಗಾವ ಸಂದಿಯ ರಕ್ತ ; SEER 
§ ಮುಖ್ಯ ರಟ್ಷಿಗಳೆ ಸುಭಂರಣೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿಖ್ಯದ್ಧಿ ಕ೪ಯುಗಂರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 0.00 ಮುಗಳಿ; 
'ಅರಕಲಗುಡ: ಅಂಲ್ಲೂಕು ಗೊರೂರು- ಹೊಳೇರರೆಹೀಯುರ ರಟ್ಟಿಯಿಂದ ಗಂಗಳಂಳು ಗ್ರ್ರಾಯ 
_ ಳ್ಳಿ -ಬೆಂಕಟರನುಂ ಸಮಿ ದೇಜಬಸ್ಯುತ-ಯರದೂರು ಮುರ್ಗಮುಗಿ ಯೊಳೇನರಸೀಯರ- 
5054-03-337-0-01-154 (ees) weg AT 
505 ಹಾಸನ £ ಸುನ ಲಾ |ಮಖಕಬಳ್ಳಿ-ಳ್ಳಿಹಿಬದ್ದಲು ರಸ್ಷೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಲಳಿ 425 ರಿಂದ 525 ಕ.ಮೀ ಬರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌ ನಿಂಗೆರಾಜಪ್ಪ 0.00 ಕುಮಗದಿ, ಯರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
[ಅಭಿಬ್ಯದ್ಧಿ ಕಮುಗಂರಿ $8041 
[ತರಕರಗೊಂಿ ತಾಬ್ದೂಪ ಅರಕಲಗೂಡಯ- ವರನ "ತ್ತ 'ಹಾರ್ಗ ಸೈಗರ ಇಹದ. 
506 5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜ) ಜಿಲ ೋಳೇಸರುಳ್ಳಿ ಮರಡಿ ರಫಿ ನರಭಳಿ 135 ರಿಂದ 7.40 ಕೆ.ಮೀಟರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಖ್ಯದ್ಧಿ 88654 200.00 ine 179.27 ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂರ್ಣಗೊಡಿದ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸ ಅಂತಿಮ ಬಿಟ್ಲು ಸ್ಥೀರರಿಸಿದೆ 
5054-03-337-0-01-154 (ಯೇೋಜಟ) ಜಲ್ಲು |ಅರಕಲಗೂಯು ಎಂಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಂ-ಕೊಣನೂದು ರಣ್ಟಿ ಸರಪಳಿ 170 ರಂದ 4.00 ಖರಗ 1 ಉಟುಗಳರು ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಸ್ತಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ ನ್ಟ ಅಭಿನೃದ್ದಿ ಯುಗಾದಿ 93959 ).00 ಅಂತಿಮ ಬಿಟ್ಲು ಸ್ವೀರರಸಿದೆ 
ಕೋಟರೂರು ಹೊಳಲು ಗೋಲಕೈಡ್ಣಸ್ಯಾಬಿ ದೇಪಳ್ಳುನದ ಸಮುಖಭಾಗದಿಂದ ಕೇಗಿಬೆಬನೆಟ್ಚ ರಣ 
5054-03-337-0-01-154 (oud) Be) [sd 0.00 00 075 ಕಮೀ ಉಂಕ್ರಿನ್‌ ರೆ ಮತ್ತು ಬರಂದಿ ಉಾಮಗರಿ. (ಇತರೆ ರನ್ತಿ- od ಉತುಗಾರಿ ಖೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಓಂದು ಭಾಲಿ: ಅಭಿಖ್ಯದ್ಧಿ) 86757 , ಭಂಗದ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ 
ಅರಕಲಗೂಡು 2೬ ಯಾಗಲು ಕೊಬ್ಪಲಿನಿಂದ ಕೊರ್ಗಿ ಬುರ್ಡರ್‌ಜೆ ಸೇರುಖ ರಸ್ತ ಅಭಿಖೈದ್ದಿ 
5054-03-33)-0-01-154 (ru) ಜಲಕ್ಞಿ [ನುಗಂರಿ ತರಲಳಿ 000 ರಂದ 3.00 ಮಿ: ಹರೆ. (ಇನೆ ರಟ್ತಿ-ಒಂದು ಇರಿ ಅಭುಖ್ಯದ್ಧಿ) PR 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಯೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಟಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ses [4 ) ಅಂಕಿದು ಬೆಲ್ಲು ಬರಬೇಕಗಿದೆ 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಣನೂರು ಪುಖಕ್ಕೂಟಿ ರಉಜ್ಯ ಯೆಣ್ಬುರಿ 9 ರಿಂದ ಕೆಡುವಿಸ 
$054-03-357-0-01-154 (olired) wen [ನದಲ್ಲಿ ಗ್ರನುಕ್ಸಿ ಯೋಗುವ ರಣ್ಷಿ ನ 00೦ ಉದ 175 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಡಬ್ಣು ಎಟ್‌ ಎಟ್‌ ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮುಖ್ಯು ರಣ್ತಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ (ರಂಗೂ, ಗ್ರಮ: ಛಂಮಿಶಿಯಲ್ಲ ಕಂಂಕ್ರಾಟ್‌ "ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ ಅಂನುಗಾರಿ: (ಇನರೆ "ರಸ್ತ-ಒಂದು 0.00 ಬಂಕ ಕಅರುಗರಿ ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[ಭಾರಿ ಅಭುಟೈದ್ದಿ) 
"ed ಇಂಲ್ಯತು ಕನಸೂರು ಮಾಸಿ ರಾನ್ಯ ಯದಿ ೫ ರಂದ ಕರವಿನ 
[ಖ.ಎನಯಳ್ಳಿ ಕಡುವಿಸ ಯೊನಯಳ್ಳಿ ಕಿಟಸ್ಟಲು ಮೂರ್ಗಲಂಗಿ ಪಿರಿಯಖರಟ್ಟಟ ಬರರ್ಜ್‌ರ್‌ ಕಲನೇರಿ 
5054-05-37-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಲ್ಲಾ |ನೀತುನಗೆ ಹರು ರಸ್ತೆ ಸ 000 ೦ಂದ 140 ಕಿಮೀ ಬರೆಗೆ ರ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಂಗೂ ಗ್ರ $05 ಉಂಟುಗಾರಿ ಆ೧ರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ ಅಉಮಗಾಲಿ (ಇತರ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಬರಿ ಅಭಿಬೈದ್ದಿ) 


188705 


ಅರಕಲಗೂಡು *॥ ಹರದೂರು ಗ್ರಾಖುದ ರಥಬೀದಿಗ ಕಲಕ್ರೇನ್‌ ಲಂಗು ಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತಿ 


ನ 14 ಕಿ ಜಲ 
5054-03-331-0-0-154 (se) BOR [rts sed 92830 175.00 ಪ.ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ 


ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


0.00 


ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ 


ದೇವಸ್ಯಾರದ ಅಟ್ರೋಟ್‌ ರಪ್ರೆ ಮತ್ತು 
ತಡೆಗೋಡೆ ಕಲಸ ಛ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


513 


514 


515 


516 


517 


518 


519 


523 


524 


525 


x 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಏಿಪರ ) 
4 > €] ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು hic 
ದ Rs ವಡಾ Ke ; ನಧಿ ಕ್‌ 
ಅರಕೆವಗೊಿ ಆಖ ದರು ಗ್ರಿಯದ ಕ್‌ ರಂಗಳಭಸ್ತುಬಿ ದೇಖಾಲಯದ ನ್ಯ 
ಹಣ NEI (ಯೋಜನೆ) ಸಲ್ಲಾ [ಲಮಿತಿಯ್ಲ ರಛಬೀದಿಗೆ ಕ್ರೀ ಯೊ ಉಂಉರೀಕರಣ ರನ ನಿರ್ಮಾ ಯಗ ಇನರೆ ಪಿಕ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳಿ ಸುಧಂರಣೆ re 92017 ಪಿಸೃಷ್ಣರೆಡ್ಗ 0.00 
ಅರಕಲಗೊಡಿ ಇ ಹರದೂಯು 'ಗ್ರಾಪುದ ಜ್ಞ ರಂಗನಾಥ ್ಯನಿ ದಸಾನಂಗ ್ಯ i 
5054-03-331-0-0)-154 (eles) Mop | ರ ಸರಾಸರಿ: ಪೇಯದ ಸುತ ರಸ್ತ 
ಹಾಸನ ನೀರೂ ರುಂಗ ರೆಕ್ಷಣಲಳ್ಳಿಕೆ ನರಿಗರ 91713 ಪಿಕ್ಮಷ್ಪರೆಡಿ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ತೆಗಳೆ ಸುಛಖರಣಿ ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ 0.00 
$051-03-337-0-01-154 (oeead) sy (gH 1 S038) odo ಈ) ತರ ಹೋಲಿ ಬನನನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಸ 
ಹಾಸನ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಪುಘಾರಣೆ 'ಖ೦ಮಿಹಿಯಸ; ಕಂಂಕ್ರೀಟಸ ರಸ್ಳಿ ಹುತ್ತು ರಂಡಿ ನಿರೂಣರ ಕುಟುಗಂಲಿ ಮೆ ನಂದಿ ಸನ್‌ 0.00 
———— pe ಲ ಷಿ 
5054-03-337-0-01-154 (ond) ಜಿಲ್ಲ |ಅರೆಕಲಗೂಯ ಇಂ// ಕನಾ ಯೆೋಬಳಿ ಗಂಚಲಗೂಡು ಗ್ರಹರ ಖರಿಮಿತಿಯ್ಲ ಅಲಕ್ರೀದ್‌ ರಕ್ತ (ನೀಲ್‌) 
ಕಠಿಸಳ ಮುಖ್ಯ ರನ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಮುನ್ನು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ನೂಲ ಕಅನಾರಿ 0,00 
we 5054-03-357-0 01-154 (cinco) ಪ್ಯಾಕಪ್‌ ರಗಂದವಗೂಹ ಅಗ ಕನಾ ಮೂಲಕ ತರವಾಡು ia T— 
ಹಾಸನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ |ಪಲನಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಂಕ್ರೀಟನ್‌ ರಣ ಮನ್ಸು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮ ಕಂಟುಗಂರಿ 0,00 
i 5054-03-337-0-01-154 (Yes) ue (ಅರಕಲಗೂಡು ತಗ ನನವ ಹೂಮಳಿ ಕ್ಳಿಮುದ್ಧನಯ್ಳ್‌ ಸ್ರಾವ ವಾನಂ ಇಂತ್ರದ್‌ ಮು ಸಂದಿ ಕನ್ಪಕ್ನನ್‌ 
ಸ ಮುಖ್ಯು ರನ್ನೆಗಳೆ ಸುಭರಣಿ |ರನ್ತಿ ಯೆಳ್ತು ಟೆರಂಡಿ ನಿಮರಿ ಕಲಯಗಾರಿ (ಯೋಗೀಶ್‌) 
(ಕ 5054-03- 337-001-154 (ota) ಅರಕೆಲಗೊE sof IRM MP SYS Ny COMO Mai OF | ಬ 
ಕಾ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸಸಂರಣೆ [ಸುತ್ತು ಚರು ನಿರಾಂಃ ಕಲನುಗಾರಿ 0.00 
5054-03-37-0-01- 054 (Orend) ಪ್ಯಾಕೆಜ್‌ ನ ಲರಲಗೂಡು ಈಗ ತನ ಪೊಳ ಮೊಸ್ಗನ್ಸ್‌ ಗರು ರ್‌ 
ಈಶಾನ ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಕ್ರೀಟ್‌ ಲಸ್ಸಿ ಮುತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಮರಿ ಕಲರಿ ಮೆ ನಂದಿ ಕೆನ್ನಕ್ನನ್‌' 
ಮಾ k:; 
i 5054-03-337-0-01-154 (o5isres) (ಯೋಗೀಶ್‌) 
ಮು ರನ್ಸಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ |ರಸ್ಸ ಮುತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮೂಲ ಕಲಸಿ 
dd ಇಗ ನಂಗಮರು- ಅನುಮ ವ್ಯ ಯದ್ಗಾನಿ 5 ರಂದ ಗರ ಹಾಪ್‌ 
505-03-337-0-01-154 (old) soy dks. Eu MN EE SS 
ಹಾಸನ ಬನ್ನಿನುರದ ಹಲ್ಸಲು ಲಗ ಶಿಥ್ಯಯಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಯಸ್ಥೆ ಯೋಗ ರಟ್ಟೆ ಅಭಿನೈದ್ಧಿ (ಈರಪಳಿ 0.00 150.00 ಹೆಟ"ನಸಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್‌ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಗಳೆ ಸುಣಂರಣೆ 230 ಕಿ.ಮೀ ಜರೆಗೆ) (ಗ್ರಮ: ರಸ್ತೆ) 94267 
5054-05-337-0-01-154 (lied) voy [SHON 5 ಹ. ರಾಗಾಧ್ಯಾಮು ಪೇಾವಿಸಡ 'ಸನ್ಗರನ ಮನ್ನ ರಾ ನತ H 
' ಯುಬ್ಯ ರನ್ತಿಗಳೆ ನುಭಾರಣೆ Sodng sce dgy(e.oc: HONS?) 120.00 000 
[ಅರ8೨ಗೊಹ ood RS TA TT MES IRON ದ್‌್‌ 
5054-03-337-0-01-154 (ose) Hon R ಮ Ae he ಪಲ ಪ್ರಾಸ 
ಕನಸನ ಕಲಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಂದಿ ಬುಳು ಲಕ್ಷಿ ನಿರ್ಕೀ ಕಲಮುಗಾರಿ(೭0೧ರು ಬಂರ)(91956) 190,00 ಹಿಯರ್‌ ಖೈಟೆಟ್‌ Ky 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ K is ೧00 
ಲಿಮಿಟಿಡ್‌ 
_ RTT CTT RAT TTR ET SR i isco 
ಹಾಸನ 054-030-0154 (eed) Bg [ತ್‌ ರಂಡಿ, ಹುತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಯಗಾರ(ಒಂದು ಬಂರy91962) 180.00 en Joan af 
ಯುಖ್ಯು ರಟ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣ a ln 0 00 
N 5054-03-37-0-01-154 (abu) soy (eco we ಕರಯಾದರ ಗ್ರಾನುದ ವ್ಹಾನ ಳ್ಳ ಅಡಪ ರಸ್ಸಗಳಿನ ಸ್ರ ಹಾ 
ಹಾಸನ 
0 00 


520 wun 


'ಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 


ತಡೆಗೋಡೆ ೦ಕ್ಳಛ್ಸ್‌ ನಿರೀಣ 
ಆಯರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು we 8೦೫ 


#2 ಭೌತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಇಡಸೋಡೆ ರಾಘ ಮಂ 
ಮೋರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು 
ಅ್ರಗತಿಯಲ್ಲದೆ 
ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ 
ಅಸುಮೋದಸೆಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ: 
30.12.2019 ರಂ ಮಹಂ 
ನರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 


dh 


ubrd WO ever 
ದಿಲಾಂ: 30.12.2019 ದಂ 
ಯು.ಜಂ ರಬರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 


[SN 


ಮಖ್ಯು ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಭಂರಣೆ [ಚರಂಡಿ ಜಪ್ತು ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಂಯಗಳರಿೀ(ಂದೆ; NNITI6E) 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ ಆಸುಮೋದಳೆಗಿಂಗಿ 
ದಿಖಖಂಕಿ: 30.12.2019 ರಟ 
ಮುಖ ರಟರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 


ನುಗು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಆಂತಿಟು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕೀಟರಿಗದೆ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಏಲ್‌.ಒ.ಏ ನೀಡಿದೆ 


A&A 080 cg rere 
ರಣ್ಷಿ ಕೆರ ಲ್ರಾರಂಭಿನಬೀಕದೆ. 


ಸಾಂಸ್ರಿಕೆ ರ್‌ ೬2 


1019-20 ಬಿಹಿಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂ೫ಪನ್ನು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಮ್ರ ನರ 8.0 ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರರ ಹೆಸರು 
ಕ 


3 
ಅರಕರಗೊಹ ಪ ಐನನಾವಪನ್ಯಣ ಗಾಹುದೆ ಬ ಗ 2 ಬರು 
ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಂಕ್ರೇಟ್‌ ಚರಂಡಿ ಸುತ್ತು ರಸ್ತೆ ದಿರ್ಮೀಣ ಕಲನಗಾ೧ಿ(ಒಂದು ಬಂಂಿ)(97978) 


7 


5054-03-337-0-01-154 (Med) ಜಿಲ್ಲ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ 


08೦ ಸಿ ಹ ದಕ್ಷ ಯುಗಿದಿಡಿ ಬಂಕ 
ಕರಮುಗಾರಿ ಛ್ರಗಸಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಅರಕಲಗೂಡು ಪಂ. ಕೊಣಸೂರು ಗ್ರಯದ ಬ್ಲಕ್‌ -1 & ಬಾಕ್‌ -2 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರನ್ಷಿಗೆಳಿಗೆ 


ಆರ್ಥಿರ ಬುಡಿ ಯುಂ ಆಟರಿಗೆ 
ಕಲಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ಯಸ್ತು ರಸ್ತೆ ವಿರ್ಯ ಕರ್ಪಳರಿ(ಒಂೆ) ಬಂ೦9815) 


'ದಿಖಂಂರ: 30.12.2019 ರಂದು ಹುರು 
ಜಛ್ಗಿಸಿದೆ. 


5054-03-337-0-01-154 (oud) wy 
ಹುಖ್ಯು ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


328 


ಅರಕಲಗೂಡು ಈ. ಕೊಣನೂರು ಗಕ್ರಿಮುದ ಬ್ಲಾಕ್‌ 3 ೩ ಬಕ್‌ -4 ರಲ್ಲಿ ಬರುನ 


05403-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ [ನ್ಷಗಳಿದೆ ಕ್ರೀ ಚರಂಡಿ ಮ್ತು ರನ್ಲಿ ನಿರ್ಮಣ ಉಬಗಟ(ಒಂದು ಬಂ೧)(98175) 150.00 


ಮುಖ್ಯು ರಕ್ಷೆಗಳಿ ಸುಧಾರಣೆ 


529 110 ಹ ಸಿ ಪ್ರಿ ಯುಗಿದಿದೆ. 


ತರತರ ಇಂದನ ಎನನ 8 ರಂದ ಬಾಸಯಳ್ಸ್‌ ಬಾಚಡಕ್ಳಿ - ಗೊಡ್ಡು ಮಾರ್ಗ 


MEANS ES ನೋಮಖಾಶಬೀಟಿ ರ್ತಿ ಸರುವ ರಸ್ತೆ 10.00 ರಂದ 1300 ಕವಿಃ ಸರೆಗೆ ಅಭುಖೈದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಟ್‌ 


ಯಬಬರಿಕರಣ ಕೆಟಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು 
530 ದಿದ್ದು 


150.00 ನ & ಲ 
ಮುಖ್ಯ ಲನ್ಷಗಳೆ ಸುಧಂರಣೆ io 90829) ಇಸರ್ಲೀಡರ್‌ ಕೆಲಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸಕಲೇಶಪುರ ಅಂಲ್ಲೂಕು ಖುಂಜ್ರಾಬುದ್‌ ಸುಬ್ರಯ್ಯಣ್ಯ ರನ್ಟಿಯಿಂದ ಆಡ್ರಯಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ $ಉಲಯಳ್ಳಿ 
IAI (ಯೋಜನೆ) ಜಲ್ಸಾ [ಪ್ಞರುವ ರಟ್ಟ 8,ಮಿಃ 000 ೦ಂದ 230 ಕದಿ ಪರೆಗೆ ಅಭಿಖೈಣ್ದ (ಇಂಡೆಟಿ ಸೆಂ 90813) 50.00 ರ್ಟೇಟನ್‌ ಕಲನ ಆ್ರಗತಿಯಳ್ಲಿದೆ 
ಮುಖ್ಯ ರಷ್ಟಗಳೆ ಸುಧಃರಣೆ 
ಸಕಲೇಶಪುರ ಾಲ್ಯತು ಖತ್ತೂರು ಪ್ಯು ರಸ್ತಯಿಂದ ಬಾ ೆಂಬರಗ 0 000 
5054-03-337-0-01-154 (owed) BOY [0s 120 ಕಿಮೀ ಹರೆಗೆ ಅಬಿಬೈದ್ದಿ ಕಲನ (ಇತರೆ ರನ್ತಿ-ಒದು ಇರಿ ಅಭಿನೈದ್ಧಿ) (ಇಂಡೆಟ್‌ 70.00 ಉದುಗಳರಿ ಈರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಯುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ do #6761) 


5054-03-337-0-01-154 (and) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 (Maun) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ 
5054-03-337-0-01-154 (Meus) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 (oud) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಂರಣಿ 


ನಲೇಶಖುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊಡ್ಡು ಕೂಂಗಳ್ಳಿ ಕಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 0.00 ಟಂದ 300 ಆಮಿೀ ನರೆಗೆ 
[ಅಭಿಸೃದ್ಧಿ (ಇತರೆ ರ್ತಿ-ಒಂದು ಭಃ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಇಂಡೆಟ್‌ ಸಂ 90867) 

ನಕಲೇಶಮರ ಇಕಿಲ್ಲೂರು ಚೆನ್ನಳ್ಳಿ ರಾಜರುರ ರನ 0.0೧ ೦೦ದ 2.00 ಕಿಮೀ ಹರಗಿ ಅಭನೃದ್ಧಿ 
(ಇತರೆ ರನ್ಕೆ-ಬಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿಖೃದ್ಧಿ) (ಇಂಡೆಟ್‌ ಸಂ 90855) 

ನಕಲೇಶಖು ಅನಲ್ಲೂಕು ಆನೇಮಹಲ್‌ - ಬೊಬ್ಜುರಕೆರೆ - ಕುತ್ವೂರು - ಐಗೂರು ರಸ್ತ ಕಮೀ 
[0.00 ರಂದ 900 & 1960 ರಂದ 27.60 ಕಮೀ ಪರೆಗೆ ಅಲಸ್ಯದ್ಣಿ. ( 88323) 


ಕಾಡುಗಾರಿ ಪ್ರಗಹಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಸಿಡಿ ಕಿಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಬಾಕಿ 
ಕಂಟುಗಾರಿ ಛ್ರಗತಿಯ್ಲೀ 
ಆಡ್ಡ ಟೋರಿ ಆಹುಗಾರಿ 
ಆಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಅಾಟುಗಳರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಭಂಗರಃ ಬುಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ' 


[ಅಲೂರು ಅಲ್ಲೂಕು ಗಂಜಗೆಲೆಯಿಂದ - ಸಿದಲ್ಞಯರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಏಿ೬ 110 0ಂದ 310 
ಕ.ಮಿಃ ಪರೆನೆ ಅಭಿಬೃದ್ಧಿ, (ಇಂಡೆಟ್‌ ಸಂ 86556) 


ಆಲೂರು ಉಲ್ಲೂಕು ಕಣದಳ್ಳಿ 'ಮಾಗ್ಗ ರತಂ 000 ರಂದ 100 ಈ ಬಲಗ ಎಂದಅರ್‌ 
ರಟ್ಟಿಯನ್ನು 375 ನೀ ರಂದ 550 ಮಃ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ ಖಡಿಸುಯಪುದು (ಇಂಡಟ್‌ ಸಂ 
90554) 


5054-03-337-0-01-154 (ose) 
ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಕಂಡುಗಂರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಆಲೂರು 'ಉಲ್ಲೂಕು ಕಣದಳ್ಳಿ ಹಗ್ಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ತ್ರ(ದಿ ಸರ್ಗ ಬೆಳಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯೆ್ನು 
ಹೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಂದ 400 8ಮೀ ಖರೆಗೆ ಅಭುಸೈದ್ದಿ ಡಿಸುಪು್ರದು (ಇತರೆ ರನ್ಷಿ- 
[ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿಬೈದ್ದಿ) (ಇಂಡೆಟ್‌ ಸಂ 90570) 


5054-03-337-0-01-154 (Mud) Hg 


ws BS Te ಸಿಡಿ ಕೆಲಸ ಜ್ರಗಹಿಯಲ್ಲಿದೆ 


5054-03-337-0-01-154 (Med) ಸ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಸುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಹ್ಯಾಕೀಜ್‌-1: 1. ಸರಲೇಶಖರ ಇಚ ಓಡಳ್ಳಿ ಗ್ರತದ ಪರಕಿಟಕಿಯನ್ಲಿ ಉರ್ರಿಟ್‌ ರ್ತಿ ಮತ್ತು 
[ರಂಡಿ ನೀರರಂ. (ಅಂಡೆನ್‌ ಪಂ 101961) 


ತನು § ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಜೆರ 


ಸಂಖ್ಯೆ [4 ವಿಜ 
S'S ಸ ಕ್ರತನಾನರಾರ್ಸ್‌ ರಾತಾ ಾಪೀಸಂಲ 


5054053570015 (ales) 2. ಸಕಲೇರಯರೆ ಅ ಹುಲಗಳ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ವರಿಮಿಕಿಯ್ಲಿ ಇಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 


540 ಹಾಸನ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ನಿಗಳೆ ಸುಭಾರಣೆ ನಿರ್ಟುಣ, 
5054-0370 (ade) 3ಸಕಲೇಶಯರ ಇಂ ಕರಗೂರಸೊಸ್ಡಲು ವವ ಪಂಮಿಸಿಯಲ್ಲ ಸಾಂತ್‌ ರನ ಮು 
ಹುಟು ರಣ್ಣೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ೇನರಂಡಿ ನಿರ 
ನ 5054-0333700 (ohn) ಟಕ್‌ 1 ಸಕಲೇಶನರ ಇಂಗ ನಂಧಳ್ಳಿ ಗುದ ಪಿ ಟ್‌ ರ್ರಿ ಮ್ತು 


ರಂಡಿ ನೀರೂ. (ಇಂಡೆಓ ಪಂ 101958) 


2.ನಕಲ್‌ಶುರೆ ಆಟ ಚಿಕ್ಕಂದೊರು ಗ್ರಾನುದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್‌ ರನ್ನ ಮುತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮೂಲ, 


ಮುಖ್ಯು ರಣ್ಣೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ 
5054-03-337-0-01-154 (oleae) 

ಯುಖ್ಯ ರನ್ನಿಗೆ ಸುಧರಣೆ 
35054-03-337-0-01-154 (Med) 
ಯುಖ್ಯ ರನ್ನಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ 
5054-03-337-0-01-154 (std) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 (oe) 
ಯುಖ್ಯ ರಣ್ಣೆಗಳೆ ನುಭಟರಣಿ 
5054-03-337-0-01-154 fodead) 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಂರಣೆ 
5054-03-337-0-0-154 (cael) 
ಖಯುಖ್ಬು ರಣ್ಣಿಗಳೆ ನುಧಲರಣಿ 
35054-03-337-0-01-154 (aieerd) 
ಯುಖ್ಳು ರಟ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 (Mend) Meg 
ಮು ರನ್ಷಿಗಳೆ ನುಧಾರಣಿ 


ಜಿ-31 ಸಕಲೇಶಪುರ ೫ ಈಚಲಬೀರು ಗ್ರಾಮುದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರನ್ತೆ 
ಸುತ್ತು ಟೆರಂಡಿ ನಿರ. (ಬಂಟ್‌ ಸಂ 101965) 


245ಲೇಶಸುರ ಇಂ ಯೊನೂರು ಗ್ರಮುದ ಆರಿಬಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರನ್ನ ಮುತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನೀರಗ 


[ಲ್ಯೂಕೇಜ್‌-4: 1, ಸಕಲೇಶನು ಇ ಬಸಲೆ ಗಮದ *ರಿನಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಟ್‌ ಲಣ್ಟಿ ಸುತ್ತು 
ರಂಡಿ ನೀರ, (R025 ಪಂ 101981) 


2. ನಕೆಲೇರರುರ ೫ ಇಬ ಬೆಟ್ಟದಸುನೆ ಗ್ರಾಹುದ ಸರಿಮಿತಿಯಳ್ಳ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರನ್ತಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮೂಣ. 

[ಟ್ಯೂಕೇಜ್‌.-5: 1. ಸರಲೇಶನುರ ೨೫ ಯಳೇಕಟ್ಟೀರರ ಗ್ರಾನುದ ಂಮಿಕಿಯಳ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರ್ರ 
ಯುನ್ಹು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ. (ಇಂಡೆಟ್‌ ಸಂ 101697) 

ನಸಕರೇತಸರ ಇ  Tುದ ಇಂಬು) ತಿನ್‌ ಈ ಸುಸ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮೂಲ. 


3. ಸಕಲೇಡಮುರ ಸಟ ಮಕ್ಳೇಸಳ್ಳಿ ಗಮದ ಖರಿಮಿಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಂಫ್ಷೀಟ್‌ ರಳ ಹುತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರಾ 


[ಹ್ಯಕೀಟ್‌-6: 1 ಆಲೂರು ಇಬ ಕನಳಿಕರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಖಿಸಿಯನ್ಸಿ ಕಾಂಕ್ಷನ್‌ ರನ್ನ ಮುನು 
cod Darts. (s0BEE so 101803) 


5054-0333701 ISA (ered) 


S0SA-03-337-0-01-154 (odsresd) Be 


3.ಅಖೂರು ತ ಸಿಯೊನೆಗ್ಳಿ ಗ್ರಮುದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಕ್ಷ ಹುನ್ತು ರಂಡಿ ನಿರು 


5054-03-337-0-01-154 (ead) 

ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳ ನುಧಂರಣಿ 

5054-03-337-0-01-154 (05a) sey |eete್‌-7: 1 ಟೂರು ಇಟ ಸಿಂಯೋಡನಯ್ಳಿ ಗ್ರಾಸುರ ಖಂಿಮಿಕಿಯಲ್ಲ sg ಕ್ಸಿ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ನುಭಂರಣಿ [ಖುಸ್ರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮುಣಕ. (ಯಂಡೆಟ್‌ ಸೆಂ 101806) 


ಚಿಲ್ಲಾ 


S054-03-337-0-01S (cles) 


553 ಈಾಸೆನ ಬ್ಯಾ ರನ್ತಿಗಳೆ ಸುರ ಆಲೂರು ಎ॥ ಮುಗೆಯಳ್ಳಿ ಗ್ರಮುದ ಪರಿಮಿಕಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಕ್ರೀಟ್‌ ರೆತ್ತಿ ಮೆತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ, 
556 RN 5054-03-337-0-0-154 (ose) sey |36ಲೂಲೆು ಆ ಕೊಟ್ಟಿಗಳೇಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಖಿಹಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರ್ಣ ಮುತ್ತು ಚರಂಡಿ 
556 ಹಾಸನ y 


ಯುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ನುಲಃರಗ ನಿರ್ನೂಟಕ 


ಆಲೂರು ಇಯ ತಿನ್ಕುರರಗಲ್ಳಿ ಗ್ರಮುದ ಪರಿಮಿತಿಯ್ಣ ಇಂಕ್ಷೇನ್‌ ರಟ್ಟಿ ಮೆತ್ತು ಟರಂಡಿ ನೀರೂ. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ I-26 orice 
್‌ ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು ಕಾದುಗಾರಿಯ ಡೆ ಹಂತವನ್ನು 
(ರೂ. ಲಕ್ಷ) 3 ಅನುದಾನ ಜ್ರಸ್ತು k 
4 ನ 7 
ಅಸುಮೋದನೆಗಾಗಿ ವಿ 
6040 ಟ್‌ 0.00 27.12.2019 ಆಂದು ೫೨.10 
| ರಟರಿಗೆ ಹುದು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 
60.00 
60.00 ಅಧೀನ" ಬ್‌ 
ಜೆಆರ್‌ ಗೌರೀಶ ಅಸುಟೋದನಗಾಗಿ ದಿವಂಂಕ: 
27.12.2019 ರಂಜು «ಪಂ 
60.00 000 ರವರಿಗೆ ಚುರು ಕಲ್ಲಿಸಿದೆ. 
ಕಾಂತ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್‌ 
$000 000 ಈ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸೂ.ಇಾಂ 
ಕಣೀರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 23.12.2019 
00 000 ರಂದು ಸಳ್ಳಿಿದೆ 
ಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ 
6000 000 ತ್ರೀ ಬ 
ಅನುಮೋದನಗಾಗಿ ಸೂ/ಇಂ 
| ಕಛೇರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 23.12.2019 
$0.00 0.00 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 
60.00 000 
ದಿ 19122019 ರಂ epee 
60.00 ಜೆ.ಆರ್‌ ಗೌರೀಶ ಬಿಡ್‌ ಅಸುಡೋದನೆಯಾಗಿದೆ (ಇ 
್ರುಕ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ) 
60.00 
60.00 
a ಶಂಂತ್ರಿನ ಐರ್‌ ದಿ27.12.19 ರಂದು 
60.00 ಮಂ ಈದರಿಗೆ 
ಆನುಖಯೋದಣಗಿಗಂಗಿ ಹಬ್ಲಿನಿದೆ. 
60.00 
70.00 
ಧಾನ ——| ಘಂಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ ದಿ2712.19 ರಂದು 
55.00 ನೂಇಂ ರದರಿಗೆ 
ಆಸುಟೋದಗೆಗಂಗಿ 
60.00 


950 SBndಾ ನ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಷರ ೧8 ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಖೆಸರು ತಳಸ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 
3 3 [3 
5054-03-397-0-0-154 (ose) ay [Spd 1 Gud eu hod ಗ್ರನುದ ಬರಬಿತಿಯಲ್ಲ ಉಂಕ್ರಿಟ್‌ ರನ್ನ ಮ್ತು ' 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ, (ಇಂಡೆಟ್‌ ಸಂ 101859) 
05403-337001 (rend ಢು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿ ಆರುಟೋದನೆಗಾಗಿ 
Sa 4 ಕನ) ಚಲ್ಲಿ [ರು ಚ ಚಿಗಲೂರು ಸುದ ಪಂಮಿತಿಯಳ್ಲೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರ್ತಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ. 60.00 000 ನೂ.ಇಂ ರವರಿಗೆ ದಿ: 261219 
ಸಿ ರಗ ರಂದು ಪೆಳ್ಟಿಸಿದೆ. 
05-037-001 (sd) Wg | - - | 
ಅಲೂರು ಆಜ ನಿವಿಲದಲಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರಮಿಕಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಕ್ತ ಮುತ್ತು ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ. 60.00 


ಮುಖ್ಯ ರಕ್ಷಿಗೆಳೆ ನುಧಾರಣಿ 


5054-03-337-0-01-154 (Mare) Bog 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣ 


ಲ್ಯಾಕೇಜರ-9: 1. ಅಲೂರು ೫ಊ ಕೆರುಗಡಲು ಗ್ರಪಃದ ಬಿಬಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಕ್ರೀಟ್‌ ರನ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರಾಣ. (ಇಂಹೆಟ್‌ ಸಂ 101910) 


ಅತ್ರಿ ಬುಡ್‌ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಕೂ.ಇಂ ರವರಿಗೆ ದಿ: 26.12.19 
ರಂದು ಬಿಳ್ಲಿಸಿದೆ. 


5054-03-337-0-01-154 (ೋಜಳಿ) ಚಿಲ್ಲಾ 


೧. ಆಲೂರು ಕ॥ ಕಲಣಳು ಗಲ್ರನುದ ಪಂಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಅಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಟುತ್ತು k 60.00 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಆಲು; ಗ್ರನುದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಯತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
5054-03-337-0-01-154 (oud) wg 


3.ಅಲೂರು 6೮ ಮುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರುಪುದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಮುತ್ತು ಟಿರಂಡಿ ನಿರಾ, 60.00 
ತ್ಯ ಅರಳ ತನೆ hii kbd | 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜಲಿ) ಜಿಲ್ಲಾ |ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-10 ಸಕೆಲೇಶಯರ ಈ// ಗೊದ್ದು ಗ್ರಿವು ರಿಬಿಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರನ್ಟಿ ಯತ್ತು 60.00 
00 


ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಚರಂಡಿ ನಿನು ಕಯಗ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಪೆಂ-108271) 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲ |ನಕಲೇಶಯರ ೪. ಗೊದ್ದು ದಖುಲೆ ಯಠದಾಳು ೧್ರನು ಸಂಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಲರಿ) 


ದಿwಾಕ:-06.09.209 ರಂದು 
ಡಿ.ಆ.ಏನ್‌ ನೂ.೫ಂ ರವರಿಗೆ ಗಲ್ಲಿಸಿದೆ. 


ದಿಖಖಂಕ-.06.೧9.2019 ರಂದು 
ಡಿ.ಎಸ್‌ ಸೂ:ಣಂ ರಟರಿಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 


5054-03-337-0-01-154 (een) ಜಲ್ಲಾ 
'ಯುಮ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ದಿಖಖಂಣ-06.9.2019 ರಂದು 
ಡಿ.ಬಿ.ಎನ್‌ ಸೂ.ಇಂ ರವರಿಗೆ ಗಣ್ಣಿಸಿದೆ. 


Cxosot:— 00.09.2019 docs 
ಡಿ.ಟಿ.ಎನ್‌ ನೂ.ಇಂ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಓಿದೆ. 


5054-03-337-0-01-154 (oben) 
ಹುಖ್ಯು ರನ್ನೆಗಳೆ ನುಭಖರಗೆ 


5054-03-337-0-01-154 (0d) 
ಖುಖ್ಯ ರಣ್ಣಿಸಳೆ ನುಭಾರೆಣಿ 
5054-080 (ren) 
ಯುಖ್ಯ ರಣ್ಷಿಗಳೆ ನುಧಾರಣಿ 
5054-03-337-0-01-154 (ole) 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಖರಣೆ 


5054-03-337-0-01-151 (ered) 
ಮುನ್ಯು ರನ್ಷೆಗಳೆ (ರುಧಾರಣೆ 
5054-03-337-0-01-154 (alieed) 
ಮುಖ್ಯು ರನ್ಗಿಗಳೆ ಸುಧಲರಣೆ 
054-03-337-0-01-154 (Mೋಟಕಿ) ಜಲ್ಲಾ 
ಯುಖ್ಯ ರನ್ಸಿಗಳೆ ಸುಧಂರಜಿ 
5054-03-337-0-01-154 (Maud) ಚಲ 
ಮುಖ್ಯು ರನ್ನೆಗಳೆ ಸುಧರಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಪರ 


ks 


ಆಲೂರ ಅ! ಮಲಗಳಲೆ ಮುತ್ತು ಆಕಗಳ'ಲೆ ಗ್ರಾಮು ಖಂಮಿಶಿಯಲ್ಲ 
'ಕಲಂಕ್ರೀ್‌ ಲಿ ಹುತ್ತು ಚೆರೆಂಡಿ ನಿಖರ ಕಲಸುಗೀರಿ (ಇಂದೆಂಟ್‌ 0-101830) 

ಲರು ೩೨// ಯೊಸಕೋಟಿ ಹುತ್ತು ಉಂಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಟು ರಿಬಿತೀಯಣ್ಲಾ ಕಂಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಣೆ ಹತ್ತು 
ರಂಡಿ ಮSurce peer 


ಲಲ್ಯಕೇಜ್‌-15 ಆಲೂರು ಂ//ಅಗನರಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮು ೦ಖಿಯನ್ಲ ಇಸ್ರಾ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನೀರಾ ಉಯಗಳರಿ (ಇಂದೆಂಟ್‌ ಸಂ-108480) 


[ಡಲೂಪು ಅಂ ಕಣದಂಸಿ ಮಸ್ತು ರಂಕರಸಯ್ಳಿ ಗ್ರಾಮು ಖಂನಿಷಿಯ ತ್ರದ ರನ 
ಮುತ್ತು ಟೆರಂಡಿ ನಿರು ಕುುಗಸದಿ 


ಆಲೂರು ಇಂ// ಪರ ಯೂನಿ ಗ್ರನು ನಿತಯ ಕತ್ರಿನ್‌ ರನ್ನ ಮತ್ತು ಬರದ 
ನಿರ್ಮಣ ಕರುಗಳ (ಸುಂದ! ಂ-103872) 


[ಪಕಲೇಪಯರ ಇಂ. ಯಮ್ಟೂರು ಗಳನು ಪಂಮಿಶಿಯಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾನುಗಾ೦(ಒಂಯ ಬಾರಿ) 
(102095) 


ಸಕಸರವ:ರ ನ್ನಡ ಸರಿನಿತಿಯಲ್ಲ ಉಸ್ಟೀಯ ಖದ್ಧಾರ ಅಗಸರ ಪಗಾರ 


ಅಲಾರು ಾಗ ನವಗರ ಸವನ ಸಸಯ ಮಾನಾ ಇಸಾ ಪನು ಕ 
ಅಗಲೀಕರಟಕ (ಇಂದೆ ಸಂ-110180) 


5054-03-337-0-01-154 (abit) Hog 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಗಳೆ ಸುಬಾರಣೆ 


ಖಂಳ ಇರಾಸ್ಟೀಯ ದ್ಧಿ ನಂದ ಗಂಡನ್ನ ರೂ ವಾನಿಯ ರಬೀಕ್ಷಣ 
ಮಂದಿರದ ಸೂಲಕ ಚಿಕ್ಕಯಾಸ್ನೇನೇಯಳ್ಳಿ ಸೇರುಪ ರನ್ಣಿಗೆ ಕಅಂಕ್ರೀಟರ ರ್ತಿ ನಿರ್ಕಾಣ, (ಒಂದು 
ಬಾರಿ ಅಭುಖೃದ್ಧಿಸಗಡಿಸುಪ್ರಯ) 


5054-03-397-0-01-154 (sd) Bog 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ನೆಗಳೆ ಸುದಾರಣೆ 


05A-03-337-0-0-154 (ature) weg 
ಮಖ್ಯು ರನ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


054-03-337-0-01-154 (ode) Meg 
ಯುನ್ಯು ರನ್ಟಿಗಳಿ ಸನಾರಣ 


5054-03-337-0-01-154 (oie) My 
ಯುಖ್ಯು ರಸ್ತಿಗಳೆ ಸುಧೂರಣಿ 


Ted; ಯರ ಅಲ! ದುದ್ದ ಯೋಬಳಿ ಯುದ್ಬ್ಯಯರೆ ಗ್ರಾಸ ವನಿತ ಕಂಕ್ರೀದ್‌ 


ರಸ & ಟ೮ಂಡಿ ನಿರ್ಮುಣ (ಒ೧ದು ಬಾರಿ ಅಭಿಸೈದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ರಿದು) (105170) 


ಹಾಸ ೨ ದಡ್ಣ ಮಿ ಯೊಸಕೊನ್ನರು ಗಾಣದ ನಯಯ ಕ್‌ ದಜ 
ರಂಡಿ ನಿರಾ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಬ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸುಭ್ರಮ) 


ರನ್ರಿ & ಆರಂದಿ ನಿರಾ (ಒಂದು ಬಣರಿ ಅಭಧಿನೃಬ್ದಿವಡಿಸುೂ್ರಿದು) (105175) 


3054-03-337-0-01-154 (ous) Meg 
ಯುಖ್ಯು ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ 


ಮಾಸ 3 ದೆಷ್ಸ್‌ ಹಲಳ ಯೊನ್ಸಾನಯ್ಳ್‌ ಗ್ರಾನಡ ನಿತ್ಸ ದ್‌ 
ರಂಡಿ ನೀರಾ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿಟೃದ್ದಿರಡಿಸು್ರದು) 


[rE 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಡರರೆ ಹೆಸರು 


2019-20 ಬಡುಗಜೆಯಾದ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 


(ರೂ, ಲಕ್ಷ) ಅನುದಾನ 
4 ಪ 5 6 WN Km 
60.00 
0.00 |ಡಿ.೮,ಎನ್‌ ಅನುನೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು 
m ಟಂಡರ್‌ ಭಿ ಮುಡಟೀಕಿದೆ 
60.00 
60.00 
ಡಿಬಿ, ಎನ್‌ ಅಯೋನೋದನೆಯಂಗಿದ್ದು 
ಟೆಂಡರ್‌ ಪಬ್ಗಿರ್‌ ಮಾಚಬೇಣಿದೆ 
60.00 
35.00 ಜಿ ಆರ್‌ ದಿನೇಶ್‌ 0.00 ಡ್ರೈನ್‌ ಉಮಗಾರಿ ಟ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಮ | ಎ 
ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಖ್‌ ಸೂಇಂ ಜಿರಿಗೆ 
7.00 ರಾಹೇಗೌಡ 0.00 ಸಲದ 
495.00 0.00 ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಟಕಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ. 
ಅಂಬಾಟು ಅಬ್ಬ ಟಮುಂಟೂಲಾಗಿದ್ದು 
.00 
4೫89 0.00 ಡ.ಟಿ.ಎನ್‌. ಕಯಂರಿು ಯಂಕದಳ್ಲಿದೆ 
Pe 
ಟಂಡರ ಆಟ್ಳಲ್‌ ಮುಂಡಿದ್ದು 
195.00 0.00 ಟಂಜರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆ 
ದಿಂಉಔ30.07.2019 
ಟಿಂಡರ್‌ ಐಬ್ಬಿಗ್‌ ಊಾಡಿದ್ದು 
70.00 1 00 ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕರೆ 
ದಿಂಂಂ810.07.2019 
70.00 0.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿರಲು ಕಡೆ 
ದಿರಾಂ630.07.2019 
- ಟಂಡಲ್‌ ಅಭ್ಸಿರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು 
$000 0.00 ಟಂಖರ್‌ (ಳ್ಣನಲು ಕಡೆ 
ದಿಂಃಂ:30.07.2019 
Se ನಾ ಕ 
ಟಂತರ್‌ ಬಬ್ಬರ್‌ ಯೂಡಿದ್ದು 
80.00 008 ಟೆಂಡರ್‌ ಸಭಿನಲು ಕೆಣ 
ದವಂಗ30.07.2019 
i ಷ್‌ 
90.00 [3 


00 


ಚಂಡರ್‌ ನಳ್ಲಿಸೇ 
D0008T0.07.2019 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 2019-20 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ವ: 3 3 ತ್ತಿಗೆ ಟಾರಲ ಜೆಸರು ಕೊಮಗಾದಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಲತವನ್ನು 
NT ವಷ ತ sé (8: ಅಳು pe ls - 
3 ಹಾಸ ಆ ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಹಂನಿನದಳ್ಳಿ ಗ ROSS ರ್‌ ಟುಡರ್‌ ಆಲ್ಲರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು 
587 5054-03-337-0-01-154 (Mud) ಜೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಟೈದ್ದಿವಡಿನುಭ್ಯಮ) (105177) 70.00 0.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಸಣ್ದಿನಲು ಕಜೆ 
ಹಾಸನ ಮುಖ್ಯು ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ದೀಂರ30.07-2019 
ನನ 3 ದುದ್ಧ ಹೋಬಳಿ ಉದ್ಧೂರಖಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮಿಹಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಂಕ್ರೀಿಟ್‌ ರ್ರ ೩ ಟೆಂಡರ್‌ ಟಬ್ಬಲ್‌ ಬಾಡಿದ್ದು 
pe was [ESI Mend) Up | ನಿವಾ (ಒಂದು ಬರಿ ಅಭಿನೃದ್ಧಿಪಡಿಸುಳ್ರದು) 60.00 0.00 ಜೆಂಡರ್‌ ಕಲು ಕಡೆ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷೆಗಳೆ ನುಧಖರಣೆ Bmd30.07.2089 
§ ಹಾಸನ 3 ದುದ್ದ ಹಲಳ ಅದ್ಯಾರ ಮೊನಸ್ಳ್‌ ಕಾಸರ ಗ್ರಾಮದ ವರಬಿತಿಯಲ್ಲೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಬ್ಬಾಸ್‌ ಹೂಡಿದ್ದು ' 
Ks 5054-03-337-0-01-154 (Maus) ಲ್ಲ 'ರಲಂಕ್ರೀಟ್‌ ಆಕ್ಟ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ನೂಃ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿಟೈದ್ದಿಪದಿಸಸಪ್ರದು) 60.00 0.00 ಟಿಂಡರಳಿ ನಲ್ಲಿಕಲು ಕಡೆ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ದಿಸಗಂಕ30.07.2019 
ia ಪಾ ಹಾಸನ ಇ ದುದ್ಧ ಹೊಲಕ ಡೊಸ್ನಮ್ನುಡಕ್ಸ ಗ್ರಾನದ ಪಾಶುಿಯಲ್ಲ ಟೊಡಲ್‌ ಪಲ್ಲಿಲ್‌ ಟುಂಡಿದ್ದು 
Jo as A) ಜೆಲಿ್ತಿ |ಹಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಪ್ತ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ನಣ (ಒಂದು ಲಾರಿ ಅಭಿಸೈದ್ದಿವದಿಸವುದು) (105179) 60.00 0.00 ಬೆಂಡರ್‌ ನಬ್ಗಿಸಲು ಕಡೆ 
ಮುಖ್ಯು ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ ದಿಖಂಂಕ30.07.2019 
ಯಾನಸೆ ಸಲ! ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಚಿಗಟಿಯಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಸುದ ಪರಿನಿಶಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ೩ ಚರಂಡಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಪಲ್ಸರ್‌ ಮಃ 
i ಹಾಸನ 5054-03-337-0-01-154 Lil ಚೆಲ್ಲಿ [ಯ (ಒಂದು ಬಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿರಡಿಸುವುದು) ಟೊಂಲರ್‌ ಸಗ್ಸಿರಲು ಕಡೆ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ನುಧಖರಣೆ ದಿಖಂಕ30.07.2019 
ಯಾನ ಈ ಯೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಮೇಳದಯಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಸುದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಟ್‌ ರನ್ಟೆ ೩ ಟೆಂಡರ್‌ ಲ್ಗಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು 
5054-03-337-0-01-154 (ole) og R ದುಡ್ಡ WN pi % ರ್‌ ಸಟ್ಲಿನಲ; Fy 
592 ಹಾಸನ K [ರಂಡಿ ನಿರ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿಸೃದ್ಧಿಡಿಸೂ್ರದು) ಟಂಡರ್‌ ನಲ್ಲಿನಲು 
ಮುಖ್ಯು ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ದಿಂಸo$ 30.07.2019 
ಸ್ಯಾಕೇಜ9ಿ-5: ರಂಸನ ಈ! ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕಣಜಸಯಳ್ಳಿ ಗಾದ ಖಂಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಉಂಕ್ರೀಟ್‌ ಟೆಂಡರ್‌ ಪಟ್ಸಿಲ್‌ ಮಂಡಿದ್ದು 
593 ಕಾಸನ OA0I-3H-0-0-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲಾ [ನ್ಟ & ಚರಂಡಿ ನಿರ (ಒಂದು ಬರಿ ಅಭಿವೈದ್ಧಿರರಿಸುೂಗಿಯ) (105183) 0.00 ಕಾಡ್‌ ಸಿಸು ಕಡೆ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣ ದಿಖನಂಕ:30.07.2039 
Y K ಯಾನ ಅಲ ದುದ್ಧ ಯೋಬಳಿ ಗೌಡಗೆರೆ ಗ್ರಹದ ಖ೦ಿಮಿತಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತಿ & ಚರಂಡಿ ಟಂಡಲ್‌ ಪಭ್ಸಿರ್‌ ುೂಡಿದ್ದು 
oh ‘ AS (ಯೋಜನ) ಜಿಲ್ಲ [ರುಣ (ಒಂದೆ ಬಿ ಅಭಿಟ್ಟ್ದಿಟಡಿನುವುದು) ಬಂಡಲ್‌ ನಲ್ಲಿಡಲು ಕಡೆ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಂರಣೆ ದಿಂರಂ30.07.2019 
[ ಅಸ ದುಡ್ಡ ಹೋಬಳಿ ಕಾಳ ಗಾನದ EIS ಯಂ ದ & ಬರ ಚೆಂಡಲ್‌ ಉಬಿರ್‌ ಮಂಡಿದ್ದು 
595 ಹಾಸನ EIT (On) ಚಲ್ಲಿ | (ಲಂಡು ಬಾರಿ ಅಭಿನದ್ಧಿಬೆಡಿಸುವುದು) 0.00 ಟೆಂಸಲ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ದಿನಉಂ630.07.2019 
— ಪ್ಯಾಕ್‌ -& ಬಾನನ ಇಂ ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಗಾಡ Cc TOO op ಟಿಂಡರ್‌ ಅಟಲ್‌ ಮೂಡಿದ್ದು 
6 ಹಾಸನ Ss () ಜೆಲ್ಲಿ [ರಟ್ಟ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ (ಒಂದು ಬಲರಿ ಅಭಿಬೈಣ್ಣರದಿನುಸಿದು) (105187) 0.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಸಣ್ಣಿಟಲು ಕಡೆ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಟೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ದಿಸಂಂಕ30.07.2019 
ENE 
K ಮಾನಕ ಈ ದುದ್ದ ಯೋಬಳಿ ಯೆಳಗೋಡು ಗ್ರಾಖುದ ಸಂಮಿಶಿಯಲ್ಲ ಕಂಂಕ್ರಟ್‌ ರನ್ಷೆ & ಟೂಂಡರ್‌ ಪಬ್ಬಿರ್‌ ಟಾಡಿದ್ದು 
hi 5054-03-337-0-01-154 (a) ಜಿಲ್‌ [ರಂಡಿ ನಿ ೫ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿಟೈದ್ದಿಸಡಿನುವುದು) 000 ಟಿಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ದಿಖಉಂಕ:30.07.2019 
ak poe [nse ಸಳ ಇಲ ದುದ್ದ ಹೂಲಿ ಚಕ್ಳಸರಿದಕ್ಳಿ ಉರವ) ನ್ವಾನಡ ಟಂಡರ್‌ ಬಟ್ಲರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು 
08 ಕಾಸಿನ S0-03-337-0-0-54 (ಯೋಜನ) ಜಿಲ್ಲಾ [ರಮಿತಿಯಳ್ಲಿ ಉಂಕ್ರೀಟ್‌ ರನ್ತೆ ೩ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ (ಒಂದು ಬರಿ ಅಭಿನೃದ್ಧಿನಡಿಸುವ್ರದು) 000 ಟಂಡರ್‌ ನಲ್ಬಿಸಲು ಕಡೆ 
ಯುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣ ದಿsಂ8:30.07.2019 


್‌ ್‌ CATA STTRTTST ಇಂದಾಜು ಮೊ | [ ep 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿನರ ಅನಿ ಅಂದರು ವಸ | ಗ ದಾರರ ಹಸರು | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ [ರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಂತವನ್ನು 
ಇಹ" (ರೊ. ಲಕ್ಷ }) ಗ ಅನುದಾನ = 4 

ಕಾ 3 ig 4 Ka 6 ್ಧ 


Ad G4 TS ST TYE SONS wok jE WE 
ನಿರ್ಯಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭುನೃದ್ಧಿಪಡಿಸುಖ)ಮ) 


ಟಿಂಡಲ್‌ ಇರಿ ಾಡಿದ್ದು 
0.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಬ್ಲಿನಲು ಕಡೆ 
Eos 30.07.2049 


5054-03-337-0--01~154 (okies) ಜಿಲ್ಲ 
ಯುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಘಾರಣೆ 


Tod wi So ATT TS EN ನ್ನ ಭುಡ!ನ ಆನ್‌ ಮಾನದ | 
-03-337-0-01-154 (oer) &e R ಜೆ ಎ 
ಹಾಸನ 554 ed 0-01-15 Css) ಜೆಲ್‌ [ಲಂಕ್ರೀಟ್‌ ಗನ ಸ ಚರಂಡಿ ನಿಮ್ಮೀ (ಒಂದು ಇರಿ ಅಭಿನ್ಯದ್ಧಿದದಿನುವುಯು) 60.00 " 0.00 ಟಂಸಲ್‌ ಲ್ಲಿನಲು ಆಡ 
ಮುಖ್ಯು ರಸ್ಟೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ o830.07 209 
R ಕೇಜ್‌ ಯಾನ ಇ ದುದ್ದ ಯೋಬಳಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾ ನಯ ನ್‌ ಹಂಡರ ಇರ *ಮಿಗಿದ್ದು 
0SI-05-337-0-0-154 (esd) Bey [sg 4 wich ನಿನನ (ಒ೧ದು ಬಾರಿ 'ಅಭಿಸ್ಪಣ್ಣಿಸರಡಿಸುಖ್ರಯ) (105195) 6000 0.00 ಟೆಂತರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಣಿ 


¥ ಸ 4 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣ DAS 30.07.2049 


kN § ಬಂಡಲ್‌ ಪಾರ್‌ ಮಂಡಿ 
00 0,00 ಟಂತರ್‌ ಹಲ್ಲಿನಲು ಕಡೆ 
ದಿಸ90630.07.201) 


ಟಂಡರ್‌ ರ್‌ ಬಿದ್ದ 
ik 0.00 
ol 0.00 
pia Wis 0.00 
Wg / 0.00 
| 
] 


5054-03-337-0-01-154 (uss) wey 


ನಿರ್ಟಾಣ (೭6 ಬಾರಿ ಅಭಿನೃದ್ಧಿಡಿಸುವುಯ) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ನೆಗಳೆ ಸುಧುರಣಿ 1 


ರುಂನಳ 3 ದುದ್ದ ಯೋಬಳಿ ಟೌರಿಕೊಸ್ಸಲು ಗ್ರಹದ ಪರಿಮಿಸಿಯಲ್ಲ ಉಕ್ಷೀಟ್‌ ರ್ತಿ & 
ರಂಡಿ ನಿರ (ಒಂದಯ ಬಂಗಿ ಅಭಿನೃದ್ಧಿವಡಿಸುಪುಯ) 


3054-03-337-0-01-154 (rus) Wg 
ಮಯುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಖರಣಿ 


ಟಿಂಡರ್‌ ಆಸ್ಸಿಲು ಕಡೆ 
ದouos3007-2019 


SI aed Su ದುದ್ಧ ಯೋಬಳಿ ಟಟ್ಸಿಯಳ್ಳಿ ಗನುದ' ರರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಸ್ರೀಟ್‌ 
ಹಾಸನ S0A-0-37-0-0-158 sod) Bey [gg & uo ನಿರಾ (ಒ೦ದು ಬಾರಿ ಅಭಿಟದ್ಧಿವಡಿಸುತ್ರದು) (105194) 
ಮುಖ್ಯು ರನ್ಣಿಗಳೆ ಸುಭಾರಣಿ 


5054-03-337-0-01-154 (alse) ಜಿಲ್ಲ 


ಟೆಂಡರ್‌ ೩ರಲ್ಲಿರ್‌ ಟುಃ 
ಟಿಂತರ್‌ ಸ್ಥಿ 


[A 


RT SN SA TR TI EE ಬಂಡಲ್‌ ಆಟ್‌ ಮಾಸಿದ 


605 ಹಾಸನ ರಂಡಿ ನಿರ್ಟೂಂ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿನೈದ್ಧಿಸರಡಿಸುಬ್ರದು) ಟೆಂಡರ್‌ ಸ್ಸಿರಲು ಕಡೆ 
ಯುಖ್ಯ ರಣ್ಣೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ದಿಖಂಂ೫0.07.2019 

ಢ ನ್‌ ಯನ ಅಟ ದುದ್ದ ಹೋಳಿ ಪಾನಂ co SOP wg OK ಫಂರ್‌ ಪಾನ್‌ ಮಾಯಾ 

5054-03-337-0-01-154 (abst) Hey g ದ್ದ il ್ಯ; kk "ನ ಕಣ್ರಿ ಫ್‌: ದಣಿದಿದ್ದ 
606 ಹಾಸನ ಚರಂಡಿ ನಿಟರ್ಜೀ (೭0ಯ ಬಾರಿ ಅಭಿಸೃದ್ಧಿರೆಡಿಸಂ್ರದು) ಟಿಂಲ್‌ ಸಲ್ಲಿನಲಲ ಕರ 


ಯುಲ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ ನುಧಾರಣಿ 


Oood30.07 2019 


ಟಂಡಲ್‌ ಲಲ್‌ ಯಾದಿಲ್ದು 
ಟಂರ್‌ ಸಲ್ಲನಲು ಕಸ 
Dvn T0720) 


ಕ್‌ ನಲ ಅಂ ದುದ್ದ ಹೊಬಳಿ ಪರಸರನುರ ಗ್ಯಾನ ನಾನವನ 
3054-03-337-0-0-154 (amd) Bog [pog್‌ ರಸ್ತೆ ೩ ಚರಂಡಿ ನರರ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭುಹೃದ್ಧೀರಡಿಸುನ್ರದು) (105196) 
ಯುಖ್ಯು ರಸ್ಷಗಳೆ ಸುಧಃ೬ರಣೆ 


3054-03-337-0-01-154 (Matus) oy 
ಮುಖ್ಯು ರನ್ಟಿಗಳೆ ಸುಭಾರಣೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪರ್‌ ಟಾಡಿದ್ದು 
ಟಂಡರ್‌ ಗಣ್ದಿನಟು ಕ 
Dooosr10.07.2019 


dT wd SR SSE RSOT NT SONES gT 
& ಚರಂಡಿ ನಿರು (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭುಖ್ಯದ್ಧಿರೆಗಿರುಪ್ರದು। 


ಟೊಡರ್‌ ಆಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು 
ಔಂಡರ್‌ ನಲ್ಲಿರಲು ಕಡೆ 
Boo0s10.07.2019 


ಯನಕ ಇಡ ದ್ಯ ಹೋಳಿ ಸಮಸಿ ಬೃಷಾಡ ವರನ ನ್‌ ಇ 


S054-03-337-0-0-154 (odes) Mey ಟರಂಡಿ ನಿಸ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿಖೃದ್ಧಿವಡಿ ) (105020) 


ಯುಖ್ಯು ರಸ್ಟೆಳಳೆ ಸುದಾರಣೆ 


ಸರಸರ ಮತು ಸುಕನಂಯನ್ಳಿ ನಾದದ ನ ಸ TEE OO 
S430 (er) Hg [og 280 cudrt Cua Bod (ry ಕೆ ಒಂದರ ಬಂದಿ ಅಭಿಚ್ಯಗ್ಯಲಡಿಸುಟ ಕೆಲಸ. 


ಸುಖ್ಯು ರಣ್ಷಿಗೆಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಆಂದಾಟು ಅಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ನೊ.ಇಂ 


ಕಛೇರಿಗೆ ಛುಂಯೂಲಂತಿಗಾಗಿ ನನ್ನ 


612 


613 


5054-03-337-0-01-154 (Mud) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ನುಧಾರಣಿ 


5054-03-337-0-01-154 (alia) 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (Mud) 
ಮು ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ 


ಹಾಸನ 


ka 


5054-03-337-0-01-154 (0stun) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (Mus) 
ಹುಖ್ಯ ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಂರಣಿ 


5054-03-337-0-01-154 (seus) 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (ote) 
ರನ್ಟೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


S054-03-337-0-01-154 (aud) 
ಯುಖ್ಯು ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಕರಣಿ 


5054-03-337-0-01-154 (olan) 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಜಿಲ 


ಚಿಲ್ಲಿ 


ಜಲ್ಸಾ 


ಜಿಲ್ಲಾ 


ಜಲ್ಲಾ 


ಪ್ಯಾರಾಸ ಬಂಕ್ಷರ್‌ ಹಾಸನವು (ಯ್ಯಾರಾಸ-ವಕಸಪಕ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಆಂವ, 
ರ್ಟ, ಹನುನುಸಲಳ್ಳಿ, ಪಯನಲಹಿಖ) (೧೪ಜ್ಯ ಯೆಬ್ಬಾರಿ ನಂಬ್ಯಸ09)ರ ಕೆ.ವಿ 2560ರಲ್ಲಿ ರ್ತ 
ಅಗಲೀಕರಣ ಉಗ ಅಭುಖ್ಯದ್ಧಿ ಆಯಾದಿ. (ಭೊಸ್ಯಧೀಸ ಹೆಟ್ಟೆ ಸೇರಿ). 


SIT Midpnieys sa curd deoನ, ಕರಿಯಳ್ಳಮನದ ತಿಮ್ಮಾರಾದಸ್ಳ 
ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರನ್ತಿ ಅಭಿಬೈದ್ದಿ 5ಂಸುಗಳರಿ (ಹೋಡಿರಳ್ಲಿ ಗಪ್ರನು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಬಾರಿ ಅಭಿಕ್ಯದ್ದಿಲಡಿನು್ರದು). 
(2)ಕನ್ನರಯಬಟ್ಟಣ ಇಲ ಬಾಗೂರು ಯೋಬಳಿ, ಸಳಗರಾಸ್ಸಯೀದ 83 ಗಡಿನ ಯೋಗುಖ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಅನುಣುರಿ (ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಕರೆ ಗು ಖರಿಮಿಶಿಯಲ್ಲ ಒಂದು 
ಟಾರಿ ಅಉಬಸ್ಯದ್ದಿಗಡಿನುವುದು). 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಜಾರ ಹೆಸರು 


2019-20 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಕೌಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 


ಅಂದು ಪಲ್ಲ ಉಯಿಭಟಸದಿಂದ 


ಬರಬೇಕಿದೆ 


Budgie ew ಬಾಣರು ಯೋಬ, ಕುರಯಳ್ಳ ಗ್ರಾವದಂದ ಇನಯ್ಳ್‌ ನವಮಿ 
ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಟೋೂಗುಖ ಗತ್ರಮೀಣಂ ರಕ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂನುಗಂರಿ (ಕಲರೇಯಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
[ಒಂದು ಬಏರಿ ಅಭಿನ್ಯದ್ಧಿರಡಿಸುವುದ) 


7 7 cote sn ಗ್ಗಯ್ಳಿ ಹೋಳಿ. ನರತರ ಗ್ರನವಂದ 
ತಂಕೆನಹಳ್ಳಿ ಖೋಗುಪ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭನೃದ್ಧಿ ಸುಂ (ಂನರೆಕೆರೆ ಗಲ್ರನು 55.00 


'ಪಂಮಿತಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿನೃದ್ಧಿರಡಿನುಪುಮು). 


(2)ನ್ನರಂಯಾರಟ್ಟೀಂ ಆಆ ಸುಗ್ಗೇಖಳ್ಳಿ ಯೋಬಳಿ, ಚಿನ್ನೇಸೆಯಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎಂಯೊಸ್ಸೇಸೆಯಳ್ಳಿಗೆ 
[ಯೋಗುನ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ ಕಾಮಿ (ಟಸ್ಕೇನಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂದಿಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 55.00 


ಬಾರಿ ಅಭುಟೃದ್ಧಿಪಡಿನುಪ್ರುದು). 
Saori ಆ ಸುಗ್ಗ್ಳೇಸಳ್ಳಿ ಯೋಬಳಿ, ಗೂಳಿಯೊನ್ನೇರಯಳ್ಳಿಯಿಸಂದ ದೊಡ್ಡೇರಿಗೆ 
ಯೋಗುಖ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಪ್ತಿ ಅಭಿಟೃದ್ಧಿ ಕಯಗಾರಿ (ಗೂಳಿಯೊಸ್ನೇನಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 


Ki 


ಟುಂಟೂರಂತಿಯಾಗಿದೆ 


ಅಂದುಬು ಪಟ್ಗಿ 
ಟುಂಚೂಲಾತಿಯಾಗಿದೆ 


ಆಂದಂಟು ಬಟ್ಟೆ 
ೋಟೂರಲಾತಿಯಾಗಿದೆ 


0,00 
0.00 


ಅಂದಾಟು ಪಟ್ಟಿ 
ಮಂಬೂರುತಿಯಾಗಿದೆ 


0.00 


ಅಂದಾಟು ಪಟ್ಟಿ 


ಮಂಜೂಲತಿಯಾಗಿದೆ 


[NOS ETT es 
[ಅಂಜನಯಳ್ಳಿ-ಅತ್ತಿಯಳ್ಳಿನೆ ಯೋಗುವ ಗ್ರಾಮಿ: ರಸ್ತೆ ಅಭಿನೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬದಕಸಸಳ್ಳಿ ಮ್ತು 
[ಅಂತಕಹಲ್ಲಿ ಗ್ರನು ಆ೦ಿಮಿತಿಯನ್ಸಿ ಒಂದು ಬೂರಿ ಅಳನೃದ್ಧಿವಣಿಸುಬ್ಬದು). 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಚನೆ) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣ 


ಪಸರಾಯಾಸ್ಟಣ ಇಂ ಸುಣ್ಛಪ್ಳ್‌ ಹೋಬಳಿ ಮಾಸ್ನನಾನಳವನ್ಳ ದಾದ ನಾನಾರು ಕನ್ನದ 
ಜೋಗುಪ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರ್ತಿ ಅಭಿನ್ಯದ್ಧಿ ಕುಯಗಂರಿ (ಯೊನ್ನಮುಖರಸೇಸಳ್ಳಿ ಗಲ್ರನು ಖರಿಮಿಶಿಯಲ್ಲ 
ಓಂದು ಬನಿ ಅಭಿಬೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 


60.00 


0.00 


ಅಂಲಾಖು ಆಯಟ್ಟಿ 
ಮಂಚೂಲತಿಯಾಗಿದೆ 


0.00 | 


ಅಂದಿಂಜು ಕಬ್ಬ 
ಂಟೂರಲಾತಿಯಾಗಿದೆ 


0.00 


ಅಂದಾಂಟು ಟ್ಟಿ 
ಟುಂಬೂಲಾತಿಯಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಜರ pe 


3 
ಲ್ಕಾಕೇಜ್‌ 4: (0) ಸರಯ ಇಡ ಕ್ರನಂಬಳಗೊಸ ಯ ಎಳ, ನಿವರರದಂದ ಬಕ್ಕಡ 
ಯೊಸ್ಸೇಸಯಳ್ಳಿ ಯೋಗುಖ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತ ಅಭಿಸೃದ್ಧಿ ಉಟುಗಸರಿ (ಶಿಪ:ರ ಯತ್ತು ಬೆಕ್ಕದೆ 
[ಯೊನ್ಸೇಳಡಸ್ಳಿ ಗುನು ಖರಿನಿಸಿಯಳ್ಳಿ ಒಂದು ಬರಿ ಅಭಿಟ್ಯದ್ದಿಪಡಿನುವ್ರದು) 


5034-03-337-0-01-154 (oes) ಚೆಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ಲನ್ಸೆಗೆಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಅಂಟಾಃ £1] 
ನಲವ ಜೊ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾರರ ಹೆಸರು 


(ರೂ. ಲಕ್ಷ) 


2019-20 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುಜಾಸ 


ಕಂಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 


On a ಕ್ರನಣವಗಳ ಹೋಬ ಮಾವನ ನನ್ಯ 
ಯೋಗುನ ಗ್ರಿಮೀಗಲ ಲೆಟ್ಟಿ ಅಭುನೃದ್ಧಿ ಕಯಗಲರಿ (೦೮೫ರ ಗ್ರಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 
pe) ಅಭಿಟೈದ್ದಿಪಡಿಸುವುಮ). 


5054-03-337-0-0-154 (Med) BEg 
ಮುಖ್ಯು ರನ್ನೆಗಳೆ ನುಧಾರಣೆ 


ಅಂಬು ಪಟ್ಟಿ 
' ಹುಂೂಲಳತಿಯಾಗಿದೆ 


ಮುಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿದೆ 


5 ಸ್ಟಾ ಇ ಹರನಾನ ಮೂನ ಪಾಯಾ ಹಾ ಪಾ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರನ್ಸಿ ಅಭಿಟೃದ್ಧಿ ಕಂಸುಗಾರಿ (ತೋಟಿ ಗ್ರಾನು ಖರಿಮಿತಿಯಳ್ಳಿ ಒಂದು ಬಾರಿ 
ಅಭಿಸೈದ್ಧಿೀಸಿನುಪುದು) 
ees (1) ied oh SEA So BTS ಪರದ 


ಯೋಗುಜ ಗನಿ ಲನ ಅಭುನೃದ್ಧಿ ಕಾಯಗಂರಿ (ದಿಂಡಗೂರು ಗಡು ರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಬಂರಿ ಉಭಿನ್ಯದ್ಧಿರಗಿಸ:ಫ್ರದು). 


WA-03-37-0-01-154 (Meus) weg 
ಮುಖ್ಯ ರಕ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (Mend) Hoy 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ನಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಆಂದಾಣು ನಲ್ಸಿ 
ಮಂಬೂದಂತಿಯೂಗೀತಿ 


0.00 


ಅಂಬಿಕ ಆಸಲ್ಟಿ 


ಮುಂಜೂರಲತಿಯಾಗಿದೆ 


ಸಾಯನ ಸಾಗುತ ಹಾವ ನರನನಸ್ಯಸಾವ ಸನನುನನ್ಸ ಇವಾಗ 
ಯಹೋಗುವ ಗಮೀಣ ದನ್ಟಿ ಅಭಿಸೃದ್ಧಿ ಕಾಖುಗರಿ (ಮ:ರುನನರಸ್ಳಿ ಗಾರು ಹೆಂಮಿತಿಯಲ್ಲ 
'ಒಂಯ ಬರಿ ಅಭಪೈದ್ಧಿಖಡಿನು್ರದು). 


54-03-337-0-01-154 (aed) wg 
ಯುಖ್ಯ ರಣ್ಣಿಗಳೆ ಸುಘಾರಡೆ 


ೇಕಸ್ನರಿಲಯಾರಟ್ಟೀಂ ಈ ಕಸಲಾ ಯೋಬಳಿ,  ಬನಿನಾಲದಿಂವ ನಡಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಯೋಗುವ 
ಗ್ರುನಿಸಣಂ ರಸ್ಳಿ ಅಭಿಬೃದ್ಧಿ ಉಯುಗಳರಿ (ಜನಿಯಾರ ಗ್ರಾಹ: ಬರಿಮಿತಿಯ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂರಿ 
[ಅಲುಸ್ಯದ್ದಿಣಗಿಸುವುದು) 


5054-03-337-0-01-154 (0st) ಜೆಲ್ಲಿ 
ಮುಬ್ಯ ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸಂಧಾದಣಿ 


ಲಪ್ಫಕೇಜರ-6: ()ನನ್ನಲಲಯಾರಟ್ಟಿಂ 3! ಬಾಗೂರು ಯೆಟೋಬಳಿ, ಖಖದಗೊಂಡನರಯಳ್ಳಿಯಿಂದ 
'ಅಗನರಯಲಿಗೆ ಯೋಗುಖ ಗಲ್ರಮೀಣಲ ರ್ತಿ ಅಭಿಬ್ಯದ್ಗಿ ಶಲಯೆಗುರಿ (ಮಾದೆಗೊಂಯರಯಳ್ಲಿ ಗ್ರಮ 
ಲಂಮಿಶಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭುಬ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು). 


1 5054-03-37-0-01-154 (abcess) Wey 
ಸುಖ್ಯು ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಛಂರಣಿ 


0.00 


0,00 


ಅಂದಾಗ ಆಗಿ 
ಮಂಜೂಬಣತಿಯಂಗಿದೆ 


ಅಂದಯ ಪಟ್ಟಿ 
eosin 


0.00 


ಅಂದು ನಟ್ಟ 
MAROON 


D ಚನ್ನಂಯಾಸದ್ಧಿೂ ವಾಗುವ ಯಂಕ ನರಾಯಾ ತರದ ಎಗ್‌ 
ಖೋಗುಖ ಗ್ರಾಮೀರಾ ರನ್ಷೆ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ ಕಂಯುಗರಿ (ರಂಗದ ಗ್ರವು ಉ೦ಿಮಿತಿಯಲ್ಲ 
ಒಂದಯ ಬಲಿ ಅಭಿಖ್ಯದ್ಧಿಡಿಸುಯ), 


5054-03-337-0-0-154 (ound) Wಲ್ಲ 
ಮುಟ್ಟು ರನ್ತಿಗಳೆ ಸುಛಃರಣೆ 


Cr ವಗರ ಮಾವರ ಎಸಸ್‌ಮಾತ ಬನ್ಸ್‌ ಮಾನ 
5054-03-337-0-01-154 (hited) Woy ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭುನೃದ್ಧಿ ಕಸದ (ಬಾಘೇಸಳ್ಳಿ ಖುನ್ಸು ಬಳಃ!ಟ್ಟಿ ಗ್ರ ಪರಿಮಿಶಿಯಲ್ಲಿ 
'ಸುಖ್ಯ. ರಪ್ಟೆಗಳೆ: ಸುಧಾರಣೆ [.ಂದು ಬರಿ ಅಭಿಸೃದ್ಧಿೀರಡಿಸೂಗ್ರದು) 


000 


0.00 


ಅಂದಾಗ ಅಟ್ಟಿ 
ಮುಂಬೂಲಂಕಿಯಾಗಿದೆ 


ಅಂದಿಖಟಿ) ಇ 
ಮಂಯೂರಂಗೆಯಃಗಿದೆ 


esd]; (Dಚೆನ್ನರಂಯನಟ್ಟೀಂ ತಲ ಬಾಗೂರು ಯೆೋಬಳಿ, 'ಬಿ.ಯೂಸ್ಸೇಸಯಳ್ಗಿದಿಂದೆ 
ಎಂ.ಸಿ.ಅರ್‌.ಹಿ  ಕಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ದನ್ಸೆ ಅಭಿಖೈಟ್ಗಿ eoRbreD 
(ಲಿ.ಸಹಸ್ನಿಸಂಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಮ ಪರಿಬಿಶಿಯ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭುಟ್ಯದ್ದಿರಟಿಸುವುದು), 


54-03-337-0-01-154 (oicasd) Mop 
ಯುಖ್ಯು ರಸ್ತಿಗಳೆ ಸುಧೀರ 


(00 


ಕರಿದಾಟು' ಆಹ 
ದ) ಲ 
ಮೂಂಚೂಲಂಶಿಯಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಲ] ಗ್ರ 


2019-26 ಬಡುಗೆಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜ್ರಸ್ತುಕ ಹಂತವನ್ನು 


3 6 7 
oda wu ಬಾಗದು ಹೋಬಳಿ, ಕಂಬಾಳು ಗ್ರಾಖದಂದ ಎಸಸಡಿಯ್ಳಿಗೆ 
63 ಹಾಸನ 0A-0-33-0-0-54 (ಯೋಜನೆ) ಜಲಾ [ಹಗು ಗತ್ರಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಳುನೃದ್ಧಿ ಉನುಗಂರಿ (ಕಂಬಾಳು ಗಲ್ರನು ಪರಿಮಿಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 0.00 Wa ಚ್ಚ P 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಬಾರಿ ಅಭಿಸ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸುವುಯು), ಮಂಲಊೂರಖಶಿಯಾಗಿದೆ. 
ನ್ನರಾಯನನ್ಯಾ ಎಟ ಬಾಗೂರು ಹೋಳಿ, ಕರಹನ್ಳಿ ರಾಯರ ವ್ಯಂಂಸರ-ಚದ್ದನನಸ್ಳ್‌- 
2 ಹಾಸನ 5054-03-337-0-0-154 (Mead) BJs ಸೇರುವ ಗಲ್ರಮೀಣ ರನ್ತೆ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ ಕಲಗಾರು (ಭೈರಂಯರ-ಚೆಟ್ಟರಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಮ ಅಂಬಃಟು ಚಟ್ಟಿ 
ಮುಖ್ಯು ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂರಿ ಅಭಿನ್ಯದ್ಧಿನಡಿಸುವುದು) ಮಂೂಲಿಾತಿಯಾಗಿದೆ 
'ಲ್ಯಾಕೀಜ್‌-9: (ಗಟನ್ನರಾಯಲಿಟ್ಟೀಂ ಅಟ ಎನ್‌.ವಿ ರಸ್ತಯಿಂದ ಜಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರನ್ಷಿಗೆ ಸರುನ ಅಂದ ಉಟ್ಛಯನ್ನು ತಂತ್ರಿ 
pe ನ 5054-03-337-0-01-154 (Mead) tog ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಸಂಫೇಸಳ್ಳಿ, ಸೆಟ್ಟೀಕರೆ. ಬಾರನಹಳ್ಳಿ ಕಲಬೇನಯಳ್ಲಿ) ನರಖಳಿ 000 ರಂದ 300 tio ಮಂಚೂಂಂತಿಗಸಗಿ ಅಧಾರ 


ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ನುಧಾರಣಿ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಖ್ಯದ್ಧಿ ಮುಗಿ, 


[ನಾನಾ ಮನನ ಸಾನ ನನ ಸರಾ 
ಸಂತ ಮೈದುನ - ಸೊಣವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತ ಅಗ್ರರಂರದ ಪರೆಗಿನ ರಕ್ಷೆ ಸೆರಲಳಿ 00೦ ರಂದ 150 
[ಪರಣೆ ರ್ತಿ ಅಭಿಬೈದ್ದಿ ಉಮಗರಿ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೆಜನೆ) ಜಲ್ಲಾ 


ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 0.00 


ಇಂಜಿನಿಯಲ್‌ರಣರ ಕಛೇರಿೆ 
ಪಲ್ಲಿಗಲಕಗಿದೆ 
ಅಂಬಸಿಯು ಪಟ್ಸಯನ್ಸು ಂಂತ್ರಿರ 
ಮಂಬೂರಾತಿಗಂಗಿ ಅಧೀಕ್ಸಕ 
ಇಂಬಿನಿಯಲ್‌ರೆಣರ ಕಛೇರಿಗೆ 


ಬಳ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 


0 ಪನ್ಗರಾಯನನ್ನಣ ಇಂ ನಎನ್‌ಸ ರಸ್ತ ನೂಂನ್ಕ ಗಡಾದ ವಂಡನಟ್‌ 


5054-03-337-0-01-154 (oud) ಜಲ ಯಾರ್ಗ ಹಿಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರಪ್ತಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಖಳಿ 0.00 ರಂದ 2.5% ಚರಗ ರ್ತಿ ಅಭಿಬೈದ್ದಿ 


ಅಂದಾಟು ಬಟ್ಳಯನ್ನು ಂಂತ್ರಿಕ 
ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಅಧೀಕ್ವ 


3 
ನ ಮುಖ್ಯು ರನ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಖರಣ ಕಅಖುಗಳರಿ , 0.00 'ಬಂಜಿನಿಯರ್‌ರನರ ಕಛೇರಿಗೆ 
p ಹನ್ಲಿನೆಲಾಗಿದೆ 
ನ್ಸರಾಯವಟ್ಞಾ ಇಷ ದಂದಿಗಯ್ಳ್‌ ಹೋಬಳ. ಸಿಎನ್‌ ರಸ್ಯಮಾಂದ ನೂರನಕ್ಕಿಗ್‌ದ್‌ 'ಅಂದಾಲು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತತ್ಲಿಕ 
& Ky 5054-03-337-0-01-154 (0s) ಯೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹೊರನಕ್ಕಿಗೇಟ್‌ ಗ್ರಾಹು ಖರಿಬಿಶಿಯಲ್ಲ ಚುಂಬೂರಂತಿಗೂಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ 
ತಂ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧರಣೆ [ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿಬೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು), ಅಂಜಿನಿಯರ್‌ರಣಟರ ಕಛೇರಿಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
ತಸ್ಟರಂಯನ್‌ಟ್ರಣ ಹ ದಂಡಿಗನಯಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ. ಸಖಾಡನೆಯಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆಂರಂಯಂಲುರಕ್ಕೆ ಆಂದಬ ಬೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂಂಕ್ರಿಕ 
i 5054-03-337-0-01-154 (ows) 'ಯೋಗುಖ ಗಕ್ರಿಮೀಣಂ ರಣ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಅಮಗಲರಿ (ಉಂಡನಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಖೆರಿಮಿಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಬೂರಲಾಶಿಗಾಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಬರಿ ಅಭಿಟೈದ್ಧಿಡಿಸುವುದು) ಇಂಜಿಯರ್‌ರಟರ ಕಛೇರಿಗೆ 
ಸಬ್ಬಿಸಲಾಗಿದೆ 
TIT Fmd ಇ ದಾದಿಗಳಯ್ಳ್‌ ಹೋಳಿ ಪಕ್ಕಕರಡೇವುನಂದ ಪರಗು ಅಂದಾಟು ಉಲ್ಸಿಯನ್ನು ಇಊತ್ರಿಕ 
i 5054-03-337-0-01-154 (aaxeid) 'ಖಹಗುನ ಗ್ರಾಮೀಣ ರನ್ತಿ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ ಉನುಗಂರಿ (ಚಿಕ್ಕಕರಯೀಲ್ರ ಗ್ರಖು ಪಂಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 60.00 ಮಂಚೂರಂತಿಗಾಗಿ ಆಧೀಕ್ಷರ 
ಹಾಸನ ಮುಖ್ಯು ರೆಕ್ಸೆಗಕೆ ಸುಧಾರಣೆ ಲಾರಿ ಅಭಿವ್ಯದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು). k ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರಃರ ಕಛೇರಿಗೆ 
ಟ್ಗಿತಲಣಗಿದೆ 
ರಸಾ ಇ ದಾಡಿಗಳಂಯ್ಳ್‌ ಹೋಳಿ ಎಳದರಯಾದ ಮಾಧ್ಗಸ್ಥ್‌ ಹೋಗ ಅಂದಂಟು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂತ್ರರ 
69 5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ರಣ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಪುಗಾರಿ (ಬಳದರೆ ಗ್ರಾಖು ಪರಿಮಿತಿಯ ಒಂದು ಬಾರಿ $000 ಮಂೂಲಾತಿಗಂಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಛಿನೃದ್ಧಿಖಡಿಸುವುದು). k ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರದರ ಕಛೇರಿಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಶಕೆಸ್ನಲಲಯಾಸಟ್ಟಂ ಈ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಯೋಬಳಿ, ಕತ್ಸರಿಗಟ್ಟ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕತ್ತರ್ಯಿಗಟ್ಟಿ ಯೋಗುನ ಆಂಬಟು ಪೆಖ್ಸಿಯನ್ನು 4ಸಂತ್ರಿರ 
ai 5054-03-337-0-01-154 (aleud) ಲ್ಲ ಗ್ರಮೀಣು ರ್ತಿ ಅಭುಬೃದ್ಧಿ ಕರಯ(ರಿ (6ತ್ತರಿಗಟ್ಟ ಗ್ರಮ ರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ 6000 ಮಂಟೂರಾತಿಗುಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ 


ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ [ಅಭುಖ್ಯದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು) 


ಇಂಜಿನಿಯಲ್‌ರೆವರ ಕಛೆರಿ 
ಪಛ್ಲಿಸಲೂಗಿದೆ 


2019-20 ಬಿಯಗಟೆಯಾದ 


5054-03-337-0-01-154 (tad) 
ಯುಖ್ಗು ರಟ್ಟಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (bared) 
ಹುಖ್ಯು ಲನ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಚಲಾ 


5034-03-337-0-01-154 (Maced) 
ಮು್ಯು ರನ್ಟೆಗಳೆ ನುಛಟರಣೆ 


ಜಿಲ್ಲು 


5054-03-337-0-01-154 (ced) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ನೀರಗ 


55A-03-337-0-01-154 (dics) 
ಹುಖ್ಯು ರನ್ನಿಗಳೆ ಸುಭಕರಣಿ 


5054-03-337-0-01-151 (odie) 
ಹುಖ್ಯು ರನ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣ 
5054-03-337-0-01-154 (seed) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷಗಳೆ ನು 


5054-03-337-0-01-15 (ose) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುದಾರಣೆ 
5054-0333700 154 (hires) 
ಮುಸ್ಯು ಧನ್ತಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 
5054-03-357-0-01-154 (ose) 
ಸುಖ್ಯು ರಸ್ಷಗಳೆ ಸುಧಂರಣೆ 


5054-03-337-0-01-154 (0s) 
ಯುಖ್ಯು ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಳುರಣಿ 


ಜಿಲ್ಲಾ 


5054-03-337-0-01-154 (nena) 
ಸಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳಿ ಸುಣಕರಣೆ 


SIS TER TES TS ARR 00 ETN SA 
ನರೆಗೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಏಕ ಲಥ ಲೆಸ್ಟೆಯಸ್ನು ಯಧ್ಯಮುಲಥ ರಸ್ಟೆಯಸ್ದಾಗಿ ಅಗಲೇಕೆರೇಃ 
[evRireD, 


K ವನು 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ed. q ) ಗುತ್ತಿಗೆ ಜಾರರ ಹೆಸರು WUE ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಹಂತವನ್ನು 
ei 3 [ 7 
None seh ೫0 SRDS CYT J AS 000 0S AON ಗಸ್‌ ಯು ಕ್ಷಿ 
ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಧಿಬೃದ್ದಿ ಕರರ್ಮಗರಿ ಟುಂೂಲಂತಿಗಾಗಿ ಆಧೀಕ್ಷಕ 
0.00 'ಜಂಚಿನಿಯಗ್‌ರೇರ ಕಫೇಿಗೆ 
ನಛ್ಲಿಸಲಳಗಿದೆ 
SH SH NONE OF (OLRGNR IF od JA ಹಾಸನ ಆಂದಾಯು ೫ಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಇಂಶ್ತಿಕ 
'ಕಾಳೇರಳ್ಳಿ ಯಾರ್ಗಬಾಗಿ ಜೆ.ಖುನ್‌. ಏಳ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ (ಕಲ್ಲೇಸಯಳ್ಳಿ) ಬಳಿ ಸರುವ ಬಣ್ರಿ ನರೆಲಳಿ ೧.00 ಮಂಚೂರಾಶಿಗಂಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ 
ಂದ 4.00 ಬರೆಗೆ ಲಸ್ಟೆ ಅಭುಸೃದ್ಧಿ 6॥ನುಗಲರಿ 0.00 ಇಂಜಿನಿಯಲಟ್‌೦ಹರ ಕಛೇರಿಗೆ 
ನಣ್ಣಿನಲಾಗಿದೆ 
ಕನ್ಸಂಲಯಾರಟಿಂಂ ೨೫ ದಂಡಿಗಳಲಳ್ಲಿ ಯೋಬಳೆ. ಬಿಕೆ. 'ರಕ್ಷಯೀಂದ ಕಂದೂರುನುರದ ಆಂದಂಟು ಆ್ಸಿಯನುು ಸಾಂತ್ಲಿತ 
ಸುಭ್ರಮುಣ್ಯಸಲಮಿ ದೇನಣ್ಣಾಳಳ್ಳೆ ಯಗುವ ರಬ್ಬಿ ಸುಳು ಇತಲೆ ಅಲಣೈದ್ದಿ ಕಲನಗಳು ಮಂಚೂರಾತಿಗಸಗಿ ಆಧಾ 
0.00 ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಅಂದಿ ಉಟ್ಟ ound 
ಲರು ಪಲಲ್ಲೂಕು ಯಸ ಬಡಂನಣ(ಲಉಜನ್ಪ ಬಯಗ) ರನ್ತಿ ಅಉಬುಖೈದ್ಧಿ 0.00 ಉಲನಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು 
ಕತುಂಣೂಲತಿ ನೀಡಿದೆ 
SHS Sa Sd-Tಾಡಸರ-ಗರಾಡಸಗರಿ ರನ್ನಡನರುನ ವನವಚಕ್ಗ ಮಾನಾ ್‌ 
ಕೆಂಲಖುಣೆರ ಸೇರುವ ಕೂಡು ರನ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮರು ಟಂಬರೀಕರೆಉ ಕಾಯಗಾರಿ. 0.00 ಆಂದುಯು ಟ್ಟಿ ದುಂಯೂರಗಬೇಣೆದೆ 
ರಸದ ಇಂ ಕರಾಡ ಕಲಾಲ ರತ್ಷನಂದ ನಾರಗಾನ ನಡನ ರನ್ನನ ದಾ 3 Gi Ka 
ದಂದ 710 8ನ: ಆಯ್ದಾಸಗಗಳಲ್ಲಿ ರ್ರಿ ಅಭಿನ್ಯದ್ದಿ ಅಸುಗಟ೦. 0.00 ಅಂವಾಲು' ಆಕ್ಟ ಮಂಘೂರಾಗಳೇಳಿದೆ 
ಅರ ಸಾನಾಯಾ್ಳಯಂದ ಅರರ ಸರುವ ಆ RE 0 cos 706 SE 
ಕಮೀ ಹಲಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗೆಳಲ್ಲ ಅಭಿಬೈದ್ಧಿ ಕನಿಯಗಾರಿ. 0.00 ಅಂದಂಚು ಆಬ್ಸ್‌ ಟುಂಖೂಲಗಬೇಕಿದೆ 
SAIS wo ಐನ್‌ ರಂದ ಗಂಡು ಸೇರುವ ರನ ಮ 000 con 100 
.ಮಿ: ನರಗೆ pe ಅಭಿನ್ಯದ್ಧ ಉಗಾರ 0.00 ಅಂದಾಚು ಯ್ಯಾ ಮುಂೂರಾಗಬೇಕಿದೆ 
odhd su FEMI T Cod Noh ONT Jo TOES BA Cod BHI 
8. ಪಿ ರಟ್ಷಿ ಅಭಿಸೃದ್ಧಿ po 0.00 HON ಟ್ಳಿ ಯಂಬೂರನಗಬೇಕದೆ 
edನಣರ ಇಗ ನಾಸೌವಾ್‌ ಸಸ್ಯದ ಗಡ ನಹ ವಸನ pa 
ರಸ್ತೆಯ ಸರಳ 3850 ರಿಂದ 39.60 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ರ್ರಿ ಅಲಬ್ಯದ್ಧಿ ಕುಯಗರಿ 0.00 Cicada i 
odd a ಬಯ ರನ್ತಯಾದ ಎನ್‌ನಿಎ. ರನ್ನರ ನರ ರನ್ನ ಬಾರ್ಡ್‌ ಬಳಗವ 
ಯಾಗ ಬಂಳೇಸಯಳ್ಳಿ ರನ್ಸಿಯ ಸರಟರಳಿ 000 ರಂದ 500 ೫ ಜರೆಗೆ ಪುರು ಉಂಬರೀಕರೇ 0.00 ಆಂಡಃಖ. ಟಟ್ಟಿ ಬಾಂಯೂರಾಗೆಬೇಸಿದ 


ಅಂದಿಣಿಬು ಪಬ್ಬ ಯಂಬಟೂರ್ಬಾಬೇಕಿದೆ 


2019-20 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


6 


Kx TSS SEES STE 
ON ಇಾವಗಾವಿಯ ನವನ ಮಾಲು ನ 


A 


5054-03-337-0-01-154 (owas) ಜಲ್ಲಾ ಅರಸೀಕೆರೆ ೫೮ ಉಷ್ಟೀಯ ಖೆದ್ದಾರ-234 ರಿಂದ ಯೊಸ್ನಕೆಟ್ಟ "ಸೂರಪ್ಪ ಸೇರು ರನ್ಗಿಂ 
653 ಹಾಸನ 
ಸುಖ್ಯ ರನ್ಷಿಗಳೆ ನುಧಖರಣೆ (ಆಂದು ಬರಿ) ಅಭಿಪ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಣರಿ. 


ASO (SoHo Wo 115079) WSS SOO Koc DoF Og 80X40 
[ರಂದ 7.00 ರನರೆಗೆ ರಯ ಕಡೆ ಉಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚೆರಂಡಿ ನಿಮಾಣ ಯಾಗ ಕೆ.ದಿ2.637 ರಿಂದ 
7.00 ರನರೆಗೆ ಬಲಭಸಗದಳ್ಲಿ ಬುಧ್ಯಯ ಲಛದ ರಸ್ತೆ ನಿಮರಣ ಕಾಖಗಾರಿ, 


7 


ಅಂದು ಪಟ್ಟ ಮಂಜೂರಾಗಬೇಕೆದೆ 


5054-03-337-0-01-154 (Med) ಜಿಲ್ಲ 
ಯುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


654 ಹಾಸನ 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿ ಮೋಬೂರಂತಿಗೆ 
ಸೂ.ಇಂಕಣೇರಿಗೆ ದಿ: 23.01.2020 


ನ)ಹಾಸನ ನಗರದ ರಜಭಟ್ಟ ಗ್ರಾನುವಂದ ಗಟೀಸನ್ಳ್‌ ನಾರ್‌ ಎನ್‌ ಯೇನ, ಬೈವಾನ್‌ ರಂದು ಸಳ್ಲಗಿದೆ 
04-0-0015 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ |ನ್ಞರುವ ರಸ್ತಿ ಕಿ.ಮೀ 000 ೦ಂದ 250 ಕಿಮೀ ರಹರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಊಂಬರೀಕೆರಣ 


0.00 


ಮುಖ್ಯ 'ರನ್ನೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 'ಕಅಸ೨ಗರಿ. 
0 EE do ASD) Dose wed ಹದ ಮೀರಸಾರ ರತ್ತಮಾದ 
IS4-03-331-0-01-154 (Mee) ಲ್ಲ |ುಧಿನುಲೆರೆ ಸಮಿ ದೇಟೆ ಸಂಬರ್ಕಿನುವ 
656 ಡ್ದರ ಸ್ಥಾಮಿ ದೇವಣ್ಯರಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುತ್ತು ಹಂಂಬರೀಕರಣ 300.00 
ಮುಖ್ಯು ರಕ್ಷಗಳೆ ಸುಧಾರಣ, [ತಅಮುಗರರಿ. 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ ಯೋಜತರಂತಿಗೆ 
ನೂ. ಇಂಕಳೇರಿಗೆ ದಿ: 22.01.2020 


ರಂದು ಸಳ್ಲಿನದೆ 


2) ಮಾನಸ ಸಗರದ ಖಂಚಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯೊೋಯ್ಯಳ ಅಸ್ಪಪ್ರೇ ಮುಖಾಂಳರ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ಪಿ 
[ಸಂಖರ್ಕಿಸುಸ ರಸ್ತೆ ಅಭಿನೃದ್ಧಿ ಯತ್ತು ಮುರು ಡಖಂಬರೀಕರಣ ಕಂಯಗಂರಿ. 


5054-03-337-0-01-154 (oe) 
ಮುಖ್ಯ ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


657 


5) ಹಾಸ ಇಮ್ಯೂತ ಕಂಡಲಿ-ಚೈಂಪ್ಸ್‌ ವಾಡ ಮಾಡ ನಡಯ ಹರುವ 
[ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೆಂಕ ಗಲ್ರಖದ ಶ್ರೀ.ಚೆನ್ನಕೀಶನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಖಾಲಯದ ಅಲ್ರೋಚ್‌ ರನ್ಪೆಗೆ ಕಲಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾ ಕೆಲನೆ. 


5054-03-337-0-01-154 (ans) 
ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳಿ ಸುಧಂರಣಿ 


658 


TAT) ao So IED) © 0) aT ESF CSN Sod 
[ಮೂಂರ್ಗ ಕೈಷ್ಣಾರಗರ. ದೇಖೀಗೌಡನಗರ, ಸಂರಿಯಳ್ಳಿಕೂಸ್ವಲು ೩ ಯುರಿಗುಡಿಕೊಸ್ಪಲು ನೇರುವ 
ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ 00೦ ರಂದ 500 ಕಿ.ಮೀ.ರಬರೆನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸುತ್ತು ಅಬರೀಕರಣ ಕಂಯಗಳರಿ. 
(ಉನಿ ರಸ್ತ) 


5054-03-337-0-01-154 (ote) og 
ಮುಖ್ಯ ರಣ್ತೆಗಳೆ ನುಧಾರಣಿ 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಯರ್‌ ಟೋಟೂರಾತಿಗೆ 
ಮೂ.ಇಂ.ಕಛೇರಿಗೆ ಓದಿ: 22.01.2020 


(2) ಯಾನಗಿ ಸಗರ ಖ್ಯಾಪ್ಸಿಯ ಗಣತಿ ದೇವಣ್ಯಾಸದಿಂದ ಬವೇಕಸಗರ ಮಾರ್ಗ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತಿ 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) [ನಂರ್ಕಿಸುನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ:0.೦೦ ೦ಂದ 2008.ಮೀ.ರಣರೆದೆ ಮರು ಡಅಂಬರೀಕರಟರ ಕಂನುಗರಿ. 


ಖುಖ್ಯು ರನ್ಷೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌: 1) (ಪಂಡಂದ್‌ ಸಂ 1470) (0) ರ ನಗರದ ಎಂಟಿ ರ್ಪಯ 
'ಗೌರಿಕೊಪ್ಪಲು, ವಿಬೇಕನಗರ ರಸ್ತೆ ಮುಬಖಂತರ ರ೦೯ನ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರ್ತಿ ಕೆ.ಮೀ.0.00 


5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಲ್ಪಾ 
[೦ಂದ 1.40 ರಖರೆಗೆ ಅಭಿಖ್ಯದ್ದಿ ಹುತ್ತು ಹುರು ಇಪಂಬರೀಕರಣ ಕಲಪುಗಸರಿ, 


ಮುಖ್ಯ ರಣ್ಷಿಗಳೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ ಟೋಯೂರಾಸಿಗೆ 
ನೂಬಂ.ಕಳೇರಿಗೆ ದೀ 22.01.2020 
ರಂದು ನಳ್ಳಿಸಿದೆ 


7) ರನ ಕ್ಸಮಾದ ತಾರವನ ಎಂಡ ರ್ನ ಮಾರ್ಗ ರಾಗ್‌ ಕನ್ನ ನುರ್ಣ್ಷಸವ ಕ್ವ 
ಹಕ ಕುಂ.ಜಿ ರಸ್ಷೆಯಿಂದ ಆಕಾಶಖಪಿಣಿ ಮಂರ್ಗ್ಣ ಎಂಲಗಾಬೆ) ರಪ್ತೆ ಯತ್ತು ರಂಗ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಚಿಕ್ಕಯೊನ್ನೇನಯಳ್ಳಿ ನಂಪರ್ಕಿನುನ ರ್ತಿ ೬೧00 ೦೦ದ 400 ರರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹುತ್ತು 
ಯರು ಯಲಬರೀಕರಣ ಕಂಯಗಳರಿ. 


5054-03--337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ 
ಯುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಗಳೆ ಸುಧಾರಣಿ 


ಹಾಸನ್‌ 


ಕ್ರಮ ಸನ 'ಬಂದಾಜು ಮೊತ್ತ “Toi920 ebridosd eT 
ನ್‌ ವಿಜಣ ಲಲ Kl ದುಗಾರಿಯ ೫ 
ಸಂಚ್ಛಿ 4 ಕಾಮಗಾರಿಯ 4 2 (ಕೂ. ಅಕ) ಗುತ್ತಿಗೆ ಜಾರರ ಹೆಸರು Sint ಕೊಮಗಾಧಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಂತವನ್ನು 
I a ್‌ 3 ್ಲ 4 la 6 ನ 
HSS ಜನ್‌ ರರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ರತ್ಷಯಂದ ಜ್ಞ ಲಕ್ಷ್ಯ ದೇನ್ಯಾನ ಮಪ ೫ ” y Ks 
ಸ 5054-03-337-0-01-154 (oes) ayy [*೪ನಸ್ತನಿ ದೇಟಸ್ಯಾರ ಯಾರ್ಗಣಾಗಿ ಯೇಮಂಬತಿ ಯೊಳಗೆ ದೂಗುವ ಅಮ್ಯಚ್‌ ರಣ ಟ.ಹೆಟ್‌.ಮಾನವಲಂಯ , 
663 ಹಾಸನ ಮುಣ್ಯ ರೆ ಸಗಳ ಸುಧಾರಣಿ 'ಕಅಂ್ರೀಟ್‌ ರನ್ಸಿ ಯತ್ತು ಉಂಕ್ರೀಸ್‌ ಟಲಂಡಿ ನೀರೋ ಕಂಮಗಳರಿ (114165) 90.00 N 0.00 ಉಂರ್ಯಲ್‌ ನೀಡಿದೆ 
| | | 73593.00 AS 
| 4059-80-051-029-386 (SOB) ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆರಣ್ಣ ಇಲಾಖೆಯ ಭವನಡ ಸಭಾಂಗಣದ ಹಾಗೂ 200 0 ಮೆ.ಎಗ್‌.ಆರ್‌ 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ರ್ಪೋರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಇಲಾಬಲ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಲ. 2536 ) ಕನ್ಸ್‌ಟ್ರಕ್ಷನ್‌ ಕಂ ಅಂತಿಮ ಪಾವತಿಸಿದೆ 
೯ & ಸ ಇನುಗುರಿ ನೊಣ್ಣಗೂಂಡದ. 
4059-80-051-029-386 (ta ಮೆ.: ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್‌ 
2 ಹಾಸನ K (ಪಡಯ |ಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಐ ಟ ಐ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಸತಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 200.00 ಮಸಾರಿ 0.00 ಅಂತಿಮ (ಓಲ್ಲು ಸ್ಫೀಕರಸಿದೆ ತಾಂತ್ರಿಕ 
ಇಲಾಖ ಕಟ್ಟಯಗಸಳು ks * ಕನ್‌ಬಕ್ಷನ್‌ (ಶೇಷಾರೆಡ್ಡಿ) Es 
1 Ka [4 ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ 
pk y 2 ಸಃ ೩ \ _ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
-051-029-386 (2 ಸನ ಬಃ ಏವ ಐ ಟಿ ಐ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೊರ್ಸ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಭೋ Rx 
4 4059-80-051-029-386 (ಪಿಡಲ್ಬೂಡ) [ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಐ ನಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಸ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಭೋಧನಾ ಕೊಠಡಿ 300.00 _ ಮೆ BE 0.00 ಅಂತಿಮ ಬಲ್ಲ 14ಕುಸದೆ ಕಾಂತಿ 
'ಇಲಂಖಂ ಕಟ್ಟಿಡಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಸ್ಟ್‌ಟ್ರಕ್ಷನ್‌. (ಶೇಫಾರೆಡ್ಸಿ) ಪಂಶೀಲನಿಯಲಿದೆ 
PS ಹಾಸಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ಲೋ.ಇ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣದ CG 
p ಹಾಸನ gj M ಮಟ RB) [ಂಟರೀಯರ್‌. ಘರ್ನಿಷಿಂಕ್‌ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್‌ ಯಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಛಾವಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ 75.00 ರಾಮು ದೊಡ್ಡಮನಿ 0.00 ವ ಹಳ in ೩ 
ROU 1] k ಚ ೧ರ ಬಿಬ್ದು ಪಾಡಪಿಸಿ! 
ಣು ಕಾಮಗಾರಿ (ಎರಡನೆ ಹಂತ) 
SS SS RS RSE NEE, 
ಇ pk 1059-80-051-029-386 (ಪಹಬ್ಲೂಡಿ) [ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಯಲ ಅಗ್ಲಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ.(ಉಳಿಕೆ LUSK 0.00 ಗಾರಿ ieEAach 
ಇಲಾ ಕಟ್ಟಿಯಸಯು ಕೆಲಸ)ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ 40174 ಅಂತಿಮ ಬಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 
LISELI hidiia ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಭೋದನಾ K WS is SARE 
[) ಹಾಸಣೆ ರ (ಪಡಲ್ಲೂಡಿ) [ಗತಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ) 95.00 ಕಿಆರ್‌.ಜಗದೀತ್‌ 0.00 ಫಗ ಪ 
ಇಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ 40171 ws 4 ಅಂತಿಮ ಬಲ್ಲು ಬರಬೇಳಾಗಿದೆ 
CARS oe ak ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇಕಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವರ್ಜಶಾಪ್‌ SSE 
4 | VS ಪೂರ್ಣಗೊಂ 
7 ಹಾಸನ ಸರ ಅಡಲ್ಫೂರಿ [ದ ನಿರ್ಮಾಣ(ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ) 40.00 | ಎನ್‌ಬ.ಸೋಮಹೇಲಿರ್‌ 6.25 SSE 
ಇಲಾಖ ಕಟ್ಟಡಗಳು ye g ಅಂಶಿಷು ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 66836 
EIA RR | ಕ್‌ ವಃ ಇಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
4059-80-051-029-386 (&: R 
_ Mo ಮ ಬೇಲೂರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (61769) 120.00 ಸ.ಪ.ರೆವಿಶಂಕಲ್‌ 0.00 ಅಂತಿದು ಬಲ್ಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ N.೦.€ 
ನಾ See _ ಭಾ — ———L—. 
4059-80-051-029-386 (2c i ನುಗಾರಿ ಪ 
9 ಹಾಸನ i ರ ಉಅಂಬ್ಬೂದಿ)  ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಣುರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ 575.35 ಸಿಿ.ರವಿಶಂಳರಿ' 147.98 ಹ 
ಇಲಖ ಕಟ್ಟಡಗಳು ವಿ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
P 4 -020-385 (an ಅರಕಲಗೂಡು ಈ, ಅರಕು ಹಾಗೂ ರಾಮನಾಢಪುರದಲ್ಲಿರುವ ವಣ || WN Ks 
Fe ನಾ 059-80-051--029-385 (aA) ರಕಲಗೂಡು ಠಾ, ಅರಕಲಗೂಡು ಹಾಗೂ ಫಮುರದಲ್ಲಿರುವ ಐ.ಬಿ/ಟಿ.ಬಿ 4500 diecaims 0.00 ಮಡ್ಡಿ ಕಿಲನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಇಲಾ ಕೆಟ್ಟಿಡಗಳು ಪನೀಕಠೇಣ ಕಾಮಗಾರಿ(63880) 


L 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 2) y 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ, ಲಕ್ಷ) 


2019-20 ಬಿಜುಗಡೆಯಾದ 


ಜಿಸರು 
ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ bia 


3 


4059-80-051-029-386 (ಪಿಡಬ್ಯೂದಿ) 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


4059-80-051-029-386 (dO) 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಿಡಗಳು 


ಹಾಸನ 


| 3059-0-051-025-6 (Sd) 
ಇಲಾಬರ ಕಟ್ಟಿಡಗಳು 


4059-80-051-029-386 (ಹಿಡಲ್ಯೂಡಿ) 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಿಯಗಳು 


ಹಾಸನ ನಗರದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಎರಡನೇ ಅಂತಸ್ತಿನ 
ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇ೦ಡೆಂಟ್‌ ಸಂ:84235) 


ಹಾಸನ ನಗರದ ಹಳೆ ಐಬಿ ಕಟ್ಟಡದ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ- - 
(ಇಂಡೆಂಟ್‌- 90463) 


ಹಾಸನ ನಗರದ ಐಬಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಹಳೆಯ ಅತಿಥಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ 
ಹೊಸದಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-(೩೦ಡೆಂಟ್‌- 92672) 


4 


$0.00 


400.00 


250.00 


113.00 


ಕಮಗಾಲಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂಶದನ್ನು 


ಮೋದಿ 
ರಾಮಾಂಜನೇಯುಲು 


ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪುಸ್ತಾಹಟಿಯಗ್ಸು(ಅ.ಗೂಡು ಶಾ/! 
ರಾಮುನಾಥಮರ ಐಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 
ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ) 
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ 
Ao 1234/17-18 O:18.09.2017 
ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 


ಹಾಸನ ನಸರದ ಎಬಿ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಸೀನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಇಂಡೆಲಿಟ್‌- 92734) 


4059-80-051-029-386 (ಖಿಡಬ್ಬೂಡಿ) 
ಇಲಾಖ ಕಟ್ಟಿಡಗಳು 


4059-80-051-029-380 (ಪಿಡಬ್ಯೂಡಿ) 
ಇಲಾಯು ಕೆಟ್ಟಿಡಗಳು 

4059-80-051-029-386 (ಪಿಡಬ್ಬೂಡಿ) 
ಇಲಾಖಾ ಕೆಟ್ಟಿಡಗಳು 


ಹಾಸನ ನಗರದ ಐಬಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬಡದ ಹಳೆಯ ಐಬಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 
ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-(ಇಂಡೆಲಟ್‌- 99975) 

ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಚಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಪೇಜನ ಮುಖ್ಯ ವ್ಲಾಕ್‌ ಕಬ್ಬಡಳ್ಕಿ ಬಣ್ಣ 

ಬಳಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌- 100063) 

ಹೊಳಿಸರಸೀಪುರ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಕೀರ್ಣ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


4059-80-051-029-386 (ಹಿಡಬ್ಬೂಡಿ) 
ಇಲಾಬಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


185.00 


360.00 


300.00 


900.00 


ಕನ್‌ಸಕ್ಕನ್‌ () 
ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ 
ಕಪ್‌ 


ಕನ್‌ಸ್ಪಕ್ಷನ್‌ (ಪ) 


EN 


2 ನೇ ಮಹಡಿ ರೂಫ್‌ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್‌ 
ಕೆಲಸ ಪುಗತಿಂಲ್ಲಿದೆ. 


ಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ಸಕಲೇಶಪುರ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಬ್ಬಡಕ್ಕೆ 
ಮೊದಲನೇ ಅಂತಸ್ತು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಂತಸ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (107017) 


4059-80-051-029-386 (LOಬ್ಯಡಿ) 
ಇಲಾಬಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


4059-80-051-029-386 (ಮಿಡಬ್ಯೂಡಿ) 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


4059-80-051-029-380 (dB) 


ಇಲಲ ಕಟ್ಟಿಡಗಳು 


400.00 


ಆಲೂರು ತಾ. ಆಲೂರು ಟೌನ್‌ಸಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ 
ಅಂತಸ್ತು ಮತ್ತು ಏರಡನೇ ಅಂತಸ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (107018) 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರಾಮಪಸಾಬ್‌ ಸ್ಮಾರಕ ಭಪನ(ಹಿಂದಿ 
ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ( ಇಂಡೆ೦ಟ್‌ ಸಂ: 102040) 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಗಲಾಖುರ ಐ.ಟ.೫ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣಿ 
ಬಳಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಗತ್ಯ ಅಭಿಫೃದ್ಧಿ ಕಾ:ಸುಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ: 
102004) 


400.00 


125.00 


145.00 


ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌.ವಿ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ 


ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎನ್‌.ಮಂಜೇಗೌಡ 


ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ 
ಬರಬೇಕಿದೆ 


ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕಛೇದಿಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 

ತಾಂತಿಕ ಬಿಡ್‌ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕಛೇರಿಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ : 24 ಜ್ತ 


ಆಲದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ, ಲಕ್ಷ) 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು 


ಕೊಮಗಾರಿಯ 'ಸ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 


2019-20 ಬಿಡುಗದೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಲೇಜಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ 


4059-80-051-029-386 (ದಬ) 


ಇಂಬ ಕಟ್ಟಿಡಗಳು ಬಳಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಗತ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ: 150.00 
102006) 
FANT Aor TRON RHF NERF TEAST Fo 
4059-80-051-029-386 (Sates) 102123) 
'ಇಲಂ ಕಟ್ಟಿಯಗಳು 495.00 
ಮಿಮಿ 
1059-80 -051-02986 (SSA) ಹಂ ಉಸ್‌ ನರ್ಕರರ ಸಮ ಕೃಮಾತನಧಾನಾ ವರ್ಷರ 25000 


Ae 1S ly 
ಇಲಾಖ ಕಟ್ಟಿಯಗ'ರು ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಇಲಖ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


ನಸಗರದ ಎಂಕ ಸ್ಸೆಯಳ್ಸ್‌ ಪಾಕಾಪೆಯ್ಯಾಗ ನರಾಪೌಹ' 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಇಲಾಖೆ) ಕಛೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ 


(ರಾಷ್ಟೀಯ 


4059-80-051-029-386 (SSE) 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಿಯಗಳು 


495,00 


4059-80-051-029-386 (ಹಿದಬ್ಯಡಿ) 


ಇಲಾಖ ಕಟ್ಟಡಗಳು: 


ನರಾನಾಪಾಾ ಯಹ ಔರನಾವಯ್ಸ್‌'ವನ 


4059-80-051-029-386 (ಹಡಬ್ಯಡಿ) 
ಇಲಾಖ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


ನನರ ಕಾರಾ ಬಾಗಾರ ನನನಮ 


A 


ನೈೌನಾರಾಸಬ್ಟಣ'ತಾರನಸನರಾಹಪ್ಠಾನ ಡ್‌್‌ 


4059-80-051-029-386 (Ma) 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಸಳು 


KN SENS 


ಹಾಸನ ನಗರದ ಸಸ'ಪಂದಿರದ ಆನರಣನ್‌್ಸಹನ್‌ ನನನ ಸಡಾಡ್‌ನ 
4059-80-051-029-286 (Sef) ವಿಸರಣೆ ಹಾಗೂ ನವೀಕರೇಂ ಕಾಮಗಾರಿ(107309) 125.00 
ಇಲಾಖಯ ಕಟ್ಟಯಗಳು ರ 
ಸಗರದ ಕವನ ನಾಪಹಾ ರನನ ak 
4059-80-051-029-386 (Las) 400.00 
ಇಾಲನಿಖಿಖಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು 4 
NS 
ಹಾ NOE OTE ORT ನರಾ TIA 
4059-80-051-029-386 (ಖಿಡಬ್ಬೂಡಿ)  |ಆಂತಸ್ಸು) 2800.00 
'ಇಲನಿಯಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 1 \ 
a ಇನ "ಪರ ನನಧ ಇವಾಗ ಕರ 
4059-80-051-029-346 (Anya) [ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ 495.00 


ಆಂದಾಜುಗೆಟ್ಟ ಶಂಲಿಪಿಕ 
ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಮಖು.ಇಂಜೆನಿಯರ್‌ 
ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 
ಆಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕಾ 
ಹಂತದಲ್ಲಿದ 
ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟ ತಾಂತಿಕ 
ಪುಂಜೂರಾಕಿಗೆ 
ಅಧೀಕ್ಷಕ. ಇಂಜಿಬಿಯಲ್‌ ಕಲೇದಿಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 
ಆಂದಾಜುಪಟ್ಟ ತಾಂತ್ರಿಕ 
ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಮು-ಇಂಬೆನಿಯೆರ್‌ 
ರವರೆ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ೬ದೆ. 


ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಮು.ಐಂಜನಿಯರ್‌ 
ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 

ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟ ತಾಂಪಿಕೆ 
ಮಂಜೂರಿಗೆ ಮು.ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ 
ರವರ ಕಛೇರಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 


0.00 


ಆಂದಾಜುಪಟ್ಟ ತಾಂತ್ರಿಕ 
ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಮು.ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ 
ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಃ 


0.00 


ಆಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಆಂದಾಜುಪೆಟ್ಟ ಉಪವಿಭಾಗಲಿಂದೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಳಾಗಿರುತ್ತದಿ 


ಕನು 5 
ಸಂ. 
ಷ್ಠ] ೫ 
1 2 
4059-80-051-02: ಪಿಡೆಬ್ನ್ನ 
34 59-80-051-029-386 (La) 
ಲಾಟ ಕೆಟ್ಟಡಗಳು 
2 
ಸ Ne 4059-80-051-029-386 (2c) 
SNS SSS 
36 4059-80-051-029-386 (ಪಿಡಬ್ಬೂಡಿ) 
ಇಲಲ ಕೆಟ್ಟಿಡಗಳು 
4059-80-051-029- ಪಿ 
3 29-336 (ಮಿಡಬ್ಬೂದಿ) 
ಇಲಂಬವ ಕೆಟ್ಟಿಡಗಳು 
4059-80-051-029-336 (ಹಡು 
38 ಉಾಸಸ k ೩3) 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಿಯಗಳು 
39 4059-80-051-029-386 (ಪಿಡಬ್ಬೂಯಿ) 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 
4059-80-051-029- ಪಿ 
36 (ಮಿಡಬ್ಬೂಿ) 
ಇಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 
4059-80- 2 s 
4 4059-80-051-029-386 (Sa) 
ಇಲಾಖ ಕಟ್ಟಿಡಗಳು 
pS 4059-80-051-029-386 (ಖಿಡಬ್ಬೂಡಿ) 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಿಯಗಳು 
pe 4059-80-051-029-386 (ಹಡಬೂಡಿ) 


ಇಲಾಖ ಕಟ್ಟಿಡಗಳು 


4059-80-051-029-386 (dau) 


ಇಲಂಖಾ ಕಟ್ಟಿಡಗಳು 


4059-80-051-029-386 (ಪಿಡಬ್ಯೂಡಿ) 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಿಡಗಳು 


4059-80-051-029-386 (ಮಿಡಬಸ್ಯಡಿ) 
ಇಲಂಬು ಕಟ್ಟಡಗಳು 


KEE 


2019-20 ಬಿಯಗಡೆಯಾದ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ತ ಹಂತವನ್ನು 
ಅನುದಾನ ಪಸು; ky 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ೦% £ 


ಇವಳ್ರಕಾಗನಾಥಸೃನ'ಟಬದಕ 


ಕರಣ ಹಾಗೂ ಪಿಠೋಸಕರಣ 


ಖೆ 
ಅಂಡಾಟು ಮೆತ್ತೆ | ಸಣ ದಾರರ ಹೆಸರು 
(ರೂ. ಲಕ್ಷ) 2 


75 


ಹೂಳಿನರ;ಮುರ ಶಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಕೊಟಿ 
ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಡಾರ್‌ಮಂಟರಿ ಕಟ್ಟಡದ 


ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪನನಹವಾರ ಕೂಡಾಪಯೋಗಿ ಇರಾ ಆಟರಣನಸ್ಸ ರಾಷ್ಟ 

ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇದಿಗಳೆ 
ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸೂಸನ್‌ ಕಾನನಪಯೊೋಗ ಇವಾಪೆಯ ಪಾಸ ಮಾದರಗಾಗ ವಡ 
ಪ್ಯಾನಲಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಆಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಉಪವಿಛಾಗದಿಂದ 
ಸಲ್ಲಿಸಡೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ನಖ 


ಅಂಬಾಜುಪಟ್ಟ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕೊಳನರನೋೀಪುರ ನಃ 'ನರೆಸೀಖುರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆ 
ಕಟ್ಟಡ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (103339) 


» K 'ಅಂಬಾಜುಪಟ್ಟ ಶಾಂತಿಕ 
ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ 


ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 


ಪಾಕ್ಯಾಕ ನಾತ್‌ ತ ನನಾ ಈ 
ಹತ್ತಿರ) (102048) 


SRT 
(102047) 


ಬಾಲಕರ ಸರ್ಕಾರ `ಪ್ರಾಥಢಮಾ ಶಾಕ ಹೌಢನಯೋಪಾರ ಪನ್‌ (ಹ 


ಆಫೀಸ್‌ ಚತ್ತಿದ) (102049) 


ರ್ಕಾರ` ಓರ ಪಾಥ್‌ ಸಹಸ ಸನ 'ಸಾಜಿಗಾವ 
ಹೋಬಳಿ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು (111955) 


ನ್‌ (ತಾಲ್ಲೂಕ ಎನ್‌,ಎಸ್‌.ಆರ್‌ 


ಕನ್‌ಸ್ಪಕ್ಷನ್‌ 


ಢಶಾಲೆ'ಹೆ 


ನರಸಿಪುರ ಟ*ನ್‌ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಭವನ ಹತ್ತಿರ) 


ಸ್ಸ್‌ 


ಚಿರುಕುರಿ ರಾಜೇಶ್‌ 
ಬಾಬು ( ಮೆ: ರಾವ್‌ 
ಕನ್‌ಸ್ಪಭನ್‌) 
ಇರೊಹು`ಪುವಾನಿ`ಮಂದಿರದ ನನಣರದ ಾಷಾಗಾರ 
ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಬೇಲೂರು "ತಾಲ್ಲೂಕ `'ಪಫೌಟೀಾಡಿನಕ್ಷ`ನ.ವ ಪಾಸ ಹಂನರದನರ್ಷಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಆಅರಿದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಉಪವಿಛಾಗದಿಂದ 
ಮಗಾರಿ Ly 


ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಆರಸೀಕರ ತಾ. `ಹಳ್‌`ಇಜಿ್ಳಡ ಮಹನರ್ಮಾನಇವಗರ 
ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟ ಉಹವಿಭಾಗದಿಂದ 

ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


CEN REE 


ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ 
ಕಟ್ಟಡದ ಒಂದನೇ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಗ 


ಸಲ್ಲಿಸದೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಅರಸೀಕೆರೆ" ತಾ' ಬಾಣಾವಾರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಆವರಣ'ಗಾಡೆ 
ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


4059-80-051-029-386 (SE) 


4059-80-051-029-386 (Sat) 
ಇಲಾಖಲ ಕಟ್ಟಿಯಗಳು 


4059-80-051-029-386 (aD) 
ಇಲಾಖ ಕಟ್ಟಡಗಳು 


4059-30-051-029-386 (ಖಿಡಬ್ಲೂದಿ) 
ಇಲಾಖ ಕಟ್ಟಿಡಗಳು 


Oo ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 4 ೫) # 


K] 
SIE STಗಂಡ ಪಸ ಮರದರ ಸರ EMO 


300.00 


ಹೊನ ಮರರಕ್ನಡವ್‌'ಪಢಮ'ರರ್ಷ ರಾಮ ವರವ ನಾನಾಗ ನ್ಯಾಕ್‌ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 198.00 


059-80-051-029-386 (oo) 
WO ಕಟ್ಟಡಗಳು 


4059-80-051-029-386 (SHE) 
ಇಲಲಿ ಕೆಟ್ಟಿಯಗಳು 


4059-80-051-029-386 (A) 
ಇಲಲ ಕಟ್ಟಿಯನಳು 


[ 'ಪುರಸ್ಗನ olated) 


(ಯ್ಯ ಪ್ರರಸ್ನೆನ ಯೆ) 


4059-80-051-0-32-386 aby 


(ರಲಸ್ಯಿ ಭ್ರರಸ್ನತ toad) 


(ಅಟ್ಟ ಪ್ರರಸ್ಗೆತ ಯೋಜನೆ) 
4059-80-051-0-32--386 eg 


4059-80-051-0-32-386 woo 


(೦೮ 'ಪ್ರರಸ್ನತ ಯೋಜನೆ) 


4059-80-051-0-22-386 ಯಯ 


4059-80-051-0-32-386 ಬ್ಯಾಯಾ 


4059-80-051-0-32-386 Sobor 


(೦೮ ಪ್ರರಸ್ನತ ಯೆ) 


990.00 


g 167533 


ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಬಾರ್‌ ಅಸೋಷಿಯೇಷನ್‌ ಕಟ್ಟಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ 40.00 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ (ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗ) ಮತ್ತು 
ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ ನಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ: 8521) 250.00 
ಧಾಸನ ಹೊಸ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಮುಚ್ಛಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪತೀಲರ ಕಛೇರಿ | 
ಕಲಹ ಸಾತ 200.00 
ಆಲೂರು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ, ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಪೀರೋಪಕರಣ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ. 17.00 
ಸಕಲೇಶಮರ ಮುನ್ನಿಫ್‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಗೋಡೆ | 
ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ.(16059) 60.00 
ಹಾಸನ ಬನ್ನವಟ್ಟಂ ನೇಔಟನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕುಡ ಸಮಚ್ಛಯದ 2 
ಸೇ ಹಂತದ ಉಳಿಕೆ ಕಾಪಗಾರಿ- (25923) 7200.00 


2019-20 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಅನುದಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಳ ಹಂತವನ್ನು] 


& 


6 


% 


ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟ ಉವೆವಿಭಾಗದಿಂದ 
ಸಟ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಅಂಬಾಜುಪಟ್ಟ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಳಾಗಿರುತ್ತದೆ 


0.00 


ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟ ಉಪಪ 
ಸಲ್ಲಿಸಲೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


gowda 
M/s BSR 
Infratech 
India Lid 


IC India Put. Ltd 


| G E.Chandre ; 


ಅಂಶಿ 


0.00 


ಅಂಗಾಜುವೆಟ್ಟಿ ತಾಂಶಿಕ 
ಮೆಂಜೂರಾತಿಗೆ 
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಟಿನಿರಿಯರ್‌ ಕಛೇರಿಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸದೆ. 


(Work Fees 


006 


ಕಾಮಗಾಟಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 
ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಹ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕಾಷುಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ 
ಬಿಲ್ಲು ಪಪತಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪಶಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


1589.28 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವ ೦ 


4059-80-051-0-32-380 ಲಯ 


KS 


Construction of Pil. Civil Judge & JMFC cout complex (6 } 
court halls) in the premises of Taluk Cou at | 
Channarayapatna 


Construction of Pil. Civil Judge & JMFC court complex (6 
court halls) in the premises of Taluk Court at Arasikere ( 
101589) 


| 
Construction of Law Association building in the court 
premises at Arakalgudu Taluk 


7 ಹಾಸನ 
(೮೮ಜ್ಯ ಖ್ರರನ್ನೆತ ಯೋಟನೆ) 
4059-80-051-0-32- ರ 
'30-051-0-32-386 ಸ್ಳಾಯಳಿಲಯ 
(ರಂಜ್ಯ ್ರರಸ್ನಠ ಯೋಜನೆ) 
4059-80-051-0-32-386 ಪ್ಯಾಯಲಯ 
ಹಾಸನ 
(0೪ಜ್ಯ ಭ್ರರನ್ನೆಸ ಯೋಜನೆ) 
i 4059-80-051-0-32-386 ಖ್ಯಾಯಳಲಯ 
(ರಅಜ್ಯ ಬ್ರರನ್ನತ ಯೋಜನೆ) 
MY 4059-80-051-0-32-386 veoiso 
(೪ಜ್ಯ ಪುರಸ್ನತ ಯೋಜನೆ) 
n 4059-80-051-0-32-386 ಸ್ಯಯಖಲಯ 


(ಅಜ ಪ್ರರಸ್ನತ ಯೋಜನೆ) 


4059-80-051-0-32-380 ಯಲು 
(ಜ್ಯ ಭುರಸ್ನೆತ ಯೋಜನೆ) 


ಸನ ಇನ್ನಪನ್ಯನ ರಹನ್‌ನಲ್ಲಿ ಡನ ಸ್ಯಾಸಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಮುಚ್ಛಯ | 


ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ(101415) \ 


ಬೇಲೂರು ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ಕೋರ್ಟ್‌ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಂಪೌಂಡ್‌. ಚರಂಡಿ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾಸನ ನಗರದ ನೂತನ ಕೋರ್ಟ್‌ ಕಟ್ಟಡ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಅನೆಕ್ಸ್‌ ಕೋರ್ಟ್‌ ಕಟ್ಟಡ 
ನಿರ್ಮಾಣ 

ಹಾಸನ `ನಗರದ್‌ ಅನೆಕ್ಸ್‌ ಕೋರ್ಟ್‌ ಕಟ್ಟಡ ಉಳಿಕೆ ಕಿಲಸ ಮೆಪ್ತು ಸೊತನ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಆಪರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು ೊತ್ತ 
(ರೂ. ಲಳ್ಗ) 


CE | 4 5 


1000.00 


1300.00 


200.00 


1000.00 


30.00 


900.00 


| 0.00 
0.00 


2019-20 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಣರಿಯ ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 
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ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಡ 
ಕಟ್ಟಡದ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಲೇ-ಔಟ್‌ 
ನಕ್ಷೆ ಅನುಜೋದಸೆಗಾಗಿ 
ಪ.ಡಿ.ಜೆ ರಡರಿಗೆ ಓಃ 
21.12.2019 ರಂದು 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಬೇಶ 
ನೀಡಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳ 
ಪಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


Mis Approva 
Construction 


ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ 

ಸೆಷನ್ಸ್‌ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಂದ 
ಮೇಲು ಸಹಿಯಾಗಿದ್ದು. 

ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ 
ಆರ್‌.ಜೆ ರಷರಿಗೆ ದಿ: 
30,10,209 ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 


M/s BSR 
Infratech 
India Ltd 


ದಿ; 04.01.2019 ರಂದು 
ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ 
ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 


ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೇಲೂರು 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವರಣದಲ್ಲಿ 
ಸೈಕಲ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ , 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟಾರ್‌ 
ಜನರಲ್‌ ರವರು ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ 
ದಿನಾಂಕ 03.06.2016 ಪತ್ರ 
ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ 


ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಅಂದಾಜು ಪೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ 
ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಮು.-ಎ೦ 
ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 


0.00 
13097.00 1589.28 


ಕ್ರಮ ಣಾ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 2019-20 ಬಿರುಗೆದೆಯಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ § ಕೂಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 
ಸಂಚ್ಯೆ & ಬಾಲ್ಯ (ಕೂ. ಲಕ) ಪ್ರಸ್ತ ್ನ 
p 3 4 7 Ka 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು 
A eB ES 
4$216-01-700-2-01-386 ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿಗ್ಯರ ನಿರ್ಮಾಣ ಉರಗ ಅಲಾಹಗ 
ಹಾಸನ Saedleaioiiy Ws a ಕೊಟ್‌ ನನ. 289 ¢ 100.00 ಹಸ್ತಾಂತಗಿಸಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಬಲ್ಲು 
((ೋಕೋಃ ಗಿ ಇಲೋಟಿ) ಗಯ ಇಿಂಿಡಂಟಬ್‌ ನಂ. 2 ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಭಾಗಶಃ ಐಲ್ಲು ರೂ 
5.89 ಲಕ್ಷ ಪಾಪಶಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
4216-01-700-2-01-386 ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಗಿದೆ 
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖ) ಪನತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ 20.00 ಆಂತಿಡು ಬಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 
4216-01-700-2-01-386 ನ 4 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ) ಹಸಶಿ ಗೃಹ ಅರಸಿಗರ: ತೆನಕೋಪ ಗಿ ಸಈಾಖಿಯ ನನ್ನಂದಿಗಳ ಈಸಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ 60.00 ಅಂತಿಷು ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 
ವ 4216-01-700-2--01-386 ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ _ ಕಾಮಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಂಣಿ) ಪಸತಿ ಗೃಹ |ನಂ. 2534 500.00 ಅಂತಿಷು ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 
pe 4216-01-700-2-01-386 Construction of 15 Kamataka Bn NCC Dormeiry Building at 498.00 ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
(ಲೋಕಿಸಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ) ಹನಡಿ ಗೃಯ Hassan - 83804 3 y _ ke 
ಎ- ಮಾದರಿ ಮಸತಿಗೃಹದ ಮಣ್ಣಿನ 
ಹಾಸನ ನಗರದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಎ ಮಾದರಿ ಬ್ಲಾಕ್‌- ಕೆಲಸ ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಿ-ಮಾದರಿ 
4216-01-700-2-01-386 3 ಮತ್ತು ಬಿ ಮಾದಿ ಬ್ಲಾಕ್‌-6 ರ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣದ ನಿರ್ಮಾಣದ MODI ವಸತಿಗೃಹದ ಎ೮ಡನೆ ಅಂತಸ್ತಿನ 
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಂಟೆ) ಹಸತಿ ಗೃಯ ಕಾಮಗಾರಿ (91700) 495.00 |RAMANJANEYU ಕೊಳ್‌ ಹಸ 
LY ಪೂರ್ಣಿಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಸ 
ಮತ್ತು ಮಡ್ಡಿ ಕಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಹಾಸನ ಸಗರದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಮಾದರಿ ಬ್ಲಾಕ್‌- ಜಾಕ್‌ ೮ ಎರಣನೆ ತ್‌ 
ರೂಫ್‌ ಕಾಂಕ್ಷೇಟ್‌ ಕೆಲಸ 
2 70-2-01 4 ಮಃ ಕ್‌-5 ರ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣದ ನಿಕ ದ ಕಾ i ಸ್ಯ 
e 4216-01-700-2-0} 2ರ ತ್ತು ಬ್ಲಾ ತಿಗೃಹಗಳೆ » ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ 495.00 P.Murali ಮುಗಿದಿದೆ. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾಕ್‌-5 ರ 2 
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಂಣೆ) ಪಸತಿ ಗೃಹ (92133) Krishna ಫೇ ಅಂತಸ್ತಿನ ರೂಫ್‌ ಸೆಂಟ್ರಂಗ್‌ 
ಕೆಲಸ ಮೂರ್ಣಗೊಂಗಿದೆ. 
ಹಾಸನ ನಗರದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ “ಸಿ” ಮಾದರಿ ಇಟಗೆ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಮಡ್ಡಿ ಕೆಲನ 
F 3246-01-700-2-01--386 ಬ್ಲಾಕ್‌-1 ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಳ್‌-5 ರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ MODI ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪುತ್ತು ಬಾಗಿಲು 
(ಲೋಕಿಹನಯೋಗಿ ಇಲಬಿ) ಚನಹಿ ಗೈಯ (91573) 490.00 |RAMANJANEYU ಕಟಕ ಚಡಣೆ ಕೆಲಸ 
LU ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಹಾಸನ ನಗರದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ “ಡಿ” ಮಾದರಿ ಇಟ್ಟಗೆ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಮಡ್ಡಿ ಕಲನ 
$ I216-01-700-2-01-380 ಬ್ಲಾಕ"-3 ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್‌-4 ರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾ ಕಾಮಗಾರಿ Singe Gowda ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲು 
(ಲೋಕೋಲಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ) ಪಸತಿ ಗೃಹ (91890) Rathna Ravi ಕಿಟಕಿ ಜೋಡಣೆ ಕೆಲಾ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
K ¥ a 
ಮ 4216-01-700-3-01-306 ಹೊಳಿನರಹೀಪುರ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಸಶಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಾದರಿ-॥4ಕ್ಕೆ ಎನಡನೇ ಮಪಡಿಯ ರೂಢ 


(ಲೋಕೋಯೋಗಿ ಇಲಾಣಿ) ಸತಿ ಗೃಹ 


ಮೊದಲನೇ & ಎರಡನೇ ಅಂಶಸ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(97670) 150.00 


ಲವೆಲ್‌ವರಗಿನ "ಅಚ್ಚಿಗೆ ಕಲಸ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


Y.C.Manohar 


2919-20 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


£% 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 266 ಕೊಮಗಾರಿಯ ಬ್ರೆಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
“ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಜಾರರ ಹೆಸರು 
(ರೊ. ಲಕ್ಷ) a 


Y,C.Manohar 


[J 


x 
] 
8 Fe. 
IES 
ವಾ 
NW 
we 
[| 
16 ಹಾಸನ 
ಹಾಸನ 


3 


[ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ 
ಅವರಣದಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಾದರಿ-17 ೮ ನೆಲ ೩ ಮೊದಲನೇ 
ಅಂತಸ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(96737) 


4216-01-700-2-01-386 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ- 
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಟೆ) ನಸತಿ ಗೃಹ [14 ಕಟ್ಟಡ ನೆಲ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(91665) 


ನೆಲ ಮಹುಡಿಯಿ ರೂಫ್‌ 
ಲೆಬೆಲ್‌ಪರಗಿನ ಕೆಲಸ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


4216-01-700-2-01-386 
(ಲೊೋಹಿೋರಯೋಗಿ ಇಲಾಟೆ) ಹಸತಿ ಗ್ಯ 


ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ ಅನುಮೋದನೆಗೆ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 


K.C.Shivappa 


ಬದಲೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 


4216-01-700-2-01-386 [ಹಾಸನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವರ್ಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ಸಮುಚ್ಛಯ ಆನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, 
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಂಬೆ) ವಸತಿ ಗೃಹ [ನಿರ್ಮಾಣ 600.00 ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಆಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ 
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಚಿಬೆನಿಯರ್‌ರವರಿಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 


4216-01-700-2-01-386 
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ) ವಸತಿ ಗೃಯ 


ಹಾಸನ ಸಗರದ ಉಪನವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಸಶಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ 200.00 


4216-01-700-2-01-386 
(ಲೋನಿೀಪಯೋಗಿ ಇಲಾಟೆ) ಪನತಿ ಗ್ಯ 


ಅಂದಾಜುಪೆಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕಾ 


ಹಾಸನ ನಗರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಗೆ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 


300.00 


ಆಂದಾಜುಪಟ್ಟ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ 
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಚಿಜಿನಿಯರ್‌ರವರಿಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 


4216-01-700-2-01-386 
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ) ಪನತಿ ಗ್ಯ 


ಹಾಸನ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿಗೃಹದ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಸವೀಕರಣ ಕೆಲಸ 


ಹೂಳನರಸೀಪುರ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅವರಣದಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಟೆ ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ ಸಹಾಯಕ 
(ಲೋಹಿಟಟಯೋಗಿ ಇಲಂಬೆ) ಖನಿ ಗೃಹ [ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ 


4216-01-700-2-01-386 ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟ ಉಪವಿಧಾಗಲಿಂದ 


ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಹಾಸ; ಗರದ ಲಊೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ "ಡಿ" ಮಾದರಿಯ 


ALSO ಬ್ಲಾಕ್‌-5 « 6 ರ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ (105813) 495.00 


(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಣಿ) ಪಸತಿ ಗೃಹ 


ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್‌ ಅನುಮೋದನೆಗೆ 
ಮು.ಇಂ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 


ಹಾಸನ ನಗರದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಇ” ಮಾದರಿಯ 
ಬ್ಲಾಕ್‌-6 ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್‌ 7 ರ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ (106069) 


4216-01-700-2-01-386 
(ಲೋರಯೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ) ಪನಿ ಗೃಹ 


ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್‌ ಅನುಮೋದನೆಗೆ 
ಮು.ಇಂ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 


KAEIE 
i 


ಹಾಸನ ಸಗರದ ಕಾನಾಷಯೊೋಗ ಇಲಾಪ ಪಾನ್ಸ್‌" ಹಾಡ್‌ 


4216-01-700-2-01-386 


20 ಹಾಸನ ಬ್ದಾಕ್‌-8 ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್‌ 9 ರ ವಸಶಿಗೃಹಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ (105921 ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್‌ ಅನುಮೋದನೆಗೆ 
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಟೆ) ಪಸತಿ ಗೃಹ | - ಮು.ಇಂ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 
ಸೈರಾಹಪಗ್ಯಣಾರ್ಲಾರ ಚನ್ನರಾಹಪಾನ ನನ್‌ ಸಾನ್‌ ಸ ಪಾ 1 
4216-01-700-2-01-386 ky: ಇ w ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ 
ಸ x 98. A yl 
2 ಹಾಸನ wll py ) ವನತಿ ಗಟ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 498.00 0 0.00 ಸಲಿಹದೇಕಾಗಿರುತದೆ. 
p 426-01-700-2-01-306 ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಉಪವಿಧಾಗದಿಂದ 


(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಂಖೆ) ಪಸಕಿ ಗ್ಯಯ ಸಳ್ಲಿಹಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಚನ್ನರಾಷಪದ್ಧಣ`ತಾರ್ಲೂಕ ಚನ್ನರಾಯಪಾನ ಚನನ ಗಾವ್‌ ಸ 
ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 498.00 0 0.00 


SR 36 | 


Kl 
TOT TOR TIRTT NS TIT 
ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು ಸೊತ್ತ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷ) 


2019-20 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅಸುಬಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಗುತಿಗೆ ದಾರರ ೫ೆಸರು ಕುದುಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಶ ಹಂತವನ್ನು 


ನ 


4216-01-700-2-01-385 
(ಲೋಕೋಲಯೋಗಿ 'ಇಲಕಯೆ) ಗನೆತಿ ಗ್ಯ 


ಅಂಬಾಜುವಟ್ಟ ಉಪವಿಭಾಗದಂದ 
ಸಲ್ಲಿಸಣೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಃ 


ನರಹರ ಕೊನಯ ಇವಾಪಡ' ನಾದದ ರಾಷ್ಟೀಹ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಶೇಷ ಉಪವಿಭಾಗ ಸಹಾಯಕ 
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಪಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಜೇಲೂರ`ತಾರ್ಗಾಹ `ಪಲಾಡ `ಪನಾಸಿ`ಪನದಿಕದ ಸನ್ಭದಗಗ ಪ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


( Work Repeated) wed: 
ಕಾಯುಗನರಿ ಪಸ್ತಾದನೆ 
ಅನುಮೋದಣಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 


4216-01-700-2-01-386 
(ಲೋಕೋಟಯೋಗಿ ಇಲಾನೆ) ನನತಿ ಗೃ 


4216-01-700-2-01-386 
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಟಿ) ಹಸೆ ಗೃಹ 


ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟ ಉಪವಿಭಾಗಟಿಂದ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಅರಣ ಕಾ`ಕೋಕೂಸಯಗಿ ನವಾಪಯಕಾನಿಡಳ್‌ ಹಾರ 
ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


4216-01-700-2-01-386 
(ಲೋಕೋಖಯೋಗಿ ಇಲಿ) ಹಸಹಿ ಗೃಯ 


ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದ 


`ಈ ದಾಣಾವರ ನನ ಇಷರಣದೆ'ಕ್‌ ಮಾರ ಸರವ SE ST TTA 
ಗೃಹಗಳ ನಿರಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟ (ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ 


ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಗಂಡಸಿ ನಪ'ಆವರಾದ್‌ "ರಮಾ ಾಷ್ಠ 
ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


4216-01-700-2-01-385 
(ಲೋಕಿೋನಯೋಗಿ ಇಲಂಟೆ) ನಸತಿ ಗೃಯ 


4210-01-700-2-01--386 
(ಲೋಕಿರಯೋಗಿ ಇಲಲನೆ) ಖಸತಿ ಗ್ಯ 


ಅಂದಾಜುದಟ್ಟ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 


4216-01-100-2-01-386 
(ಲೋಕುೋರಯೋಗಿ ಇಲಾನೆ) ಪಸಸಿ ಗ್ಯೇರ 


ಅಂಬಾಜುಪಟ್ಟ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ 
ಸಲ್ಲಿಸಚೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


4216-01-700-2-24-386 eh shore ಕಾಮಗಾರಿ 
6.4 d ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ವಿಲೇವಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ p 
ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ bi ಬಿ ಸಣ್ನ ೨ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗೃಹ ನಿರಾಣ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಲ 10463 _ ಹ 
ನಿಪರ್ಕಲ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
26-01-100-2-24-380 Ash sis 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್‌ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ i 
ಸಲ್ಯಯಲಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಖನಿ ಸಖುಚ್ಸೆಯ RE Ted 9 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
೨ [w AY $ 
ನಿರ್ಮಾಣ ly ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ನ್‌ 
4216-01-700-2-24-306 Med Flori 
# kl ಹಾಸನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸ್ಕಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು 


ಬಾಯಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಣತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ 
ವಿರ್ಮೂಟ 


ನಿರ್ಮಾಗಂ(25956) 


ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾ. ಪರಿಗೆ 
ಹಯಂ ವ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 6 


3 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು ಕಮಗಾರಿಯ ಜ್ರಿಸ್ತುತೆ ಹಂತವನ್ನು 


2019-20 ಬಿಡುಗಣೆಯಾದ 
ಅನುಜಾನ 


ಹಾಸನದ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು ಶೆಪನ್‌ ಜಡ್ಡ್‌ ರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ 
ನಿರ್ಮಾಣ(25998) 


4216-01-700-2-24-380 Dseh ಕೆಟ್ಟಹಗಳ 
ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕುರಿಗಳ ನನತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ 
ನೀರೂ 


4216-01-700-2-24-386 Ase ಕಟ್ಟಡಗಳ 
ಸಕ್ರಿಯಾಂಗ ಅಧಿಕರಿಗಳೆ ಹಸತಿ ಹೊಮು್ಛೆಯ 
ನಿಪರ್ಷಣ 


ಹಾಸನದ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಿವಿಲ್‌ ಜಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ 
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(25999) 


4216-01-700-2-24-380 Deh Hija 
ಸ್ಕಾಯಖಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಸತಿ ಸೆಯುಚ್ಛಯ 
ನಿರ್ಮಣ 


ಹಾಸನದ 4ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್‌ ಜಡ್ಡ್‌ ಮತ್ತು ಜಎಂಎಫ್‌ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ 
ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(26000) 


115.00 ಬಿ.ಆರ್‌.ಲೋಕೇಶ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು 

ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ 
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. (ಜಿ+॥ 
ಮಾದರಿ) ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 

ಪಾವತಿಸಿದೆ 


115.00 ಚಿ:ಆರ್‌.ಲೋಕೇಶ್‌ 


115.00 ಬಿ.ಆರ್‌. ಲೋಕೇಶ್‌ 


4216-01-700-2-24-386 wed ಕಟ್ಟಡಗಳ 
ಖ್ಯಯರಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪನಿ ಸಮುಚ್ಛಯ 


ನಿರ್ಮಾಂ 


ಹಾಸನದ 5ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್‌ ಜಡ್ಜ್‌ ಮತ್ತು ಬೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ 
ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(26001) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು 
ಉಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ 
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. (ಚಿ೬॥ 


115.00 ಬಿ.ಆರ್‌.ಲೋಕೇಶ್‌ 


4216-01-700-2-24-386 Ash ಕೆಟ್ಟಿಡಗಳ 
ಸ್ಕಾಯಖಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ 
ನಿರಾ 


ಹಾಸನದ ಲೇಬರ್‌ಕೋರ್ಟ್‌ ಸ್ಮಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಶ ನಿರ್ಮಾಣ(26002) 


4216-01-700-2-24-306 Deh dturid 


ಸ್ಯಾಯಂಂಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ 


ನಿರ್ಮಾಣ 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್‌ ಜಡ್ಸ್‌ 


ಸ್ಸ ಮತ್ತು ಚೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ 
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ(51380) 


4216-01-700-2-24-380 Deh ಕಟ್ಟಡಗಳ 


ವಸತಿ ಗೃಡ ನಿರ್ಮಾಣ(58226) 


ಅರಸೇಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್‌ ಜಡ್ಜ್‌ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ಸ್ಯಾಯಾಧೀಶರ 


ಮಾಪರಿ) ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾವೆಶಿಸಿದೆ 


115.00 ಬಿ.ಆರ್‌.ಲೋಕೇಶ್‌ 


ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018-19 
ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ 
ನೀಡಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಮತ್ತ ನಕ್ಷೆ 
ಪಡೆದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ 
ತಯಾರಿಸಿ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ 

ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು 
ಕಮ ವಹಿಸಲು ಸ.ಕಾ.ಪಾ.ಇಂ 
ರಪರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 


115.00 


ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018-19 
ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ 
ನೀಡಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಕ್ಷೆ 
ಪಡೆದು. ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ 
ತಯಾರಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಗಕ 
ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು 

ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಸಕಾಪಾ.ಇಂ 

ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 


115.00 


1120.00 39.86 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಏಿವರ ೩6 


ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಾರರ ಹೆಸರು 


2010-2 ಣ 
9 ಬಡುಗಡೆಯಾದೆ | ಗರಿಯ ಪ್ರ್ತುಶ ಹಂತವನ್ನು 


೨ ಅನುದಾನ 
3 § ಗ್‌ 
Improvements and concrete road ior TipturDudda-ilassan road 
A p SH-71) from Ch28.10 to 40.314 km and 40.314 to 4580 ಅ.ಐಸ್‌.ಟರ್‌. 1 Fe SSS 
CRE (Central Rond Foung)  [( 945.47 ಉಗಾರ ಆೂರ್ಜಗೆಟಂಡಿಲೆ 
¢ Cental Rond Found) [ey (CRI-KNT-2017-18:2420 1105.02.2018) (Ind No:83081) ಇನಲ್ಲಚಟಿಕ್‌ ಅಮಿಟೆಡ್‌ 
Improvements widening and re asphalling from 2 lenc to 4 lane 3.00 8.ಮಿಪೀ ಚಾಂಟರೀರರಂ 
road from Ch.21.00 to 28.45 Kim (MCT to Saraswathi Statue) (SH- ಮಖೆ ಸಿ.ಡಿ. ಕೆಲಸ 
CR F( Central Road Found) 7O(CRE-KNT-2017-18-2421 DH:05.02.2018) (Ind No:83082) 1300.00 ಎಸ್‌.ಸಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ 205.60 ಮುಗಿದಿದ್ದು ಜಿ.ಎನ್‌ ಬಿ ಟುಹ್ತು 
Improvmonis (rom line road Irom ©1000 io 3.00 Kim via BM _ 250 ಕೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
CRF (Central Road Found) road. Habibia Sawmill. Rajkumar Nagar lo jon 30 fool ring road 1000.00 ಹೆಜ್‌ ಎನ್‌. ರಾಮೇಗೌಡ 348.56 ಮುಗಿದಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ 
(city connectivity road) (CREF-KNT-2017-18-2430 1:05.02.2018) ಆಗಬೇಕು 
Ind No-82088) ಬ ಜಿ ಹಿಮದ ~ 
Improvements te rond from Bagalkotc-Biligiriranganabetta road 
(rom Ch.494.34 lo 495.99 km (SI1-57) Hassan new bus stand to ಆಯಿಂಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ _ R _ 8 
C.R.F ( Central Road Found)  |NH-75 bypass (CRE-KNT-2017-18-2423 11.05.02.2018) (CRI- 40990 'ಕೊಢಾರಿ ಕಾಗಿ ಹೂರಗಹಂಡಿರ 
KNT-2017-18-2423 DI:05.02,2018) (Ind No:82943) 
EE Re ಲ ಮ 
Improvements road from Heragu road via Koravangala, X 
Hes R Jakkenahalli, Uddurahalli. Mayagondanahalli, rishnapura to join TDN. BSCR; 
C.RF ( Central Road Found 500.00 ಎನ್‌ ನಾರಾಯಣ ಗಡ್ಡಿ » ER 
¢ Central Rond Found) | anaballi road 000 to 11.00 km (CRE-KENT.2017-18-2424 NOC edovseNosದ 
12105.02.2018) (ind No:82960) _ 
Improvements io road from Gorur-Chinakurali including widening PE ಪ 
C.RF ( Ceniral Rond Found) [from ©Ch000 to 2200 Km (CRH-KNT-2017-18-2425 500.00 ಫಾ 
1:05.02.2018) (tnd No:82959) 
Improvements and re asphalting of exisli he 4 lane road from Dairy 
rele via Ka soa Toi road (7 ೧ $ೆ.ಎಸ್‌. 
CRF ( Central Rond Found) circle Via Salagame road join BB road [rom Ch.0.00 lo 3.18 Km 500.00 ಸಾಫ್ಟ 
(city Connectivity MDR road) (MDR) (CRF-KNT-2017-18-2431 
D05.02.2018) (Ind No:83037) 


Improvements and Widening MCT road vin Muitbathi Pumagame. 
Kodihaili to join Dudda Kalyadi copper mines road from Ch.1.20 to 
11.00 Kin (MDR) (CRE-KNT-2017-18-2432 DE:05.02,2018) (Ind 
No 83097) eA 
Improvements and widening of ring road via Yadiyuru, 
Honnenehalli Chittanahali. Nidudi, Cheeranahalli to join FDH road 
from Ch.0.00 to 1,20 Km and 1.53 to 340 Kim and 3.73 to 740 
Km (MDR) (CRF-KNT-2017-18-2434 DL05.02.2018) (Ind 
No82951 Cie ¥¥ 

HSN PKG 1|- (Ind No:83040) (1) Impravemenis to 
Halebcedu-Anechakuru road from Ch2845 to 3050 Km 
(Saraswathy Statue to Gorur Circle(SH-71) (CRE-KNT-2017-18- 
2422 DL05,02.2018) 


CRF (Central Road Found) 600.00 ಹೆಟ್‌.ಎನ್‌ ರಾಮೇಗೌಡ 


ಕಾಮಗಾರಿ ೯ಗುಂಡಿದೆ. 


CRF (Central Road Yound) 500.00 ರಾಯೇಗೌಡ ಈನ್ಸ್‌ಟ್ರಕ್ಷಸ್ಸ್‌ 487.02 


NOU swoon ಉಗಿದುಜ್ದದೆ. 


Mo SRI 


070 ರ್‌ಬ್ಸುಟು್‌. ಡರ್‌ 


H 


ಹಾಸನ CRF { Central Road Found) 13.14 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 30) 


2019-20 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಪಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 


2 


CRF ( Ceniral Road Found) 
Dt:05,02.2018 


(2) Improvements and Widening of road via Gowripura Kabbali 
road from Ch.2.60 to 5.00 Km (MDR) (CREF-KNT-2017-18-2433 


ಕನಟುಗಾರಿ ಉರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ' 


Dairy circle MOR 
Chikkahonnenahally, 


road via 


MCF 


Bagathsingh road, 


CRF (Central Rod Found) quarters backside, 


6.50Km (MDR) (CRF-KNT-2017-18-2435 Dt:05,02.2018) 


via Chikkamenahally to join Kudurugundi road from 0.00 lo 


C.R.F ( Central Road Found 
¢ Centsal Road Found) | sm MDR) (CRF-KNT-2017-18-2436 D105.02.2018) 


HSN PKG 2- (Ind No:83038) (1)Improvements to road from 
Doddakondagula to join Gowripura village from Ch:0.00 to 


(2) Improvements to road from Kabbali Somanahally Kavalu road 


ಕಾಟುಗಗರಿ ಯರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ' 


NOC eaಯಬೇರಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಖಊರ್ಣಗೆೊಂಡಿದೆ 
0.00 ಪ 
NOC gಡಯಬೇರಗಿರುಹ್ಹದೆ. 


HSN PKG 3- (Ind No:82944) 


C.RF ( Central Road Found 
{Cente Road Found Jog for CHO 16 350K. 


DL:05.02.2018) 


(CRF-KNT-2017-18-2437 


C.R.F ( Central Road Found} 
18-2438 DL:05.02.2018 


(3) Improvements to road from 
MCT MDR road via Honnavara, Kodihally io join H.Mylanahally 


(2) Improvements to road [rom Mosalchosaili Bindiganavile via 
Hongere Shanthigrama from 8.60 lo 18.05KmA{(CRIF-KNT-2017- 


ಕಾಟುಗೂರಿ ಊೂರ್ಣೀಗೋೊಂಡಿದ' 


ಈಟಡುಗಂರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


11180.00 


3300.00 


Improvements and Asphalting to road from Haralahallt- 
Handinakere from KM0.00o 3.00KM(Belur road to Hararahally. 
(ndeni No-82641) 


Improvements from MCF road to join Kodihalli 
Muttathi.Pumagame via Honnavara.H Mytanahally road from 
KMoO.00to 3.50KM. (Indent No-826-412) 


NABARD 


work Completed 
P.C.R.subrnitted to SE 
HC HSN vide this 
oflice letter No 382/16- 
5-19 Final Bill Paid 


H K. Kantha 


100.00 Raju 


work Completed . 
Final Bill Paid 
P.C.R submitted to SK 
HC HSN vide this 
oflice letier No 
4204/18.2.19 


K } Subbe 
Gowda 


50.00 


Nittur Bagoshpura MDR road via Halasinahatly Gate from 
KMO.00o 1.50KM.(Indent No-82639) 


Improvemenlsto road from Kabbali-Somanahatly road to join MCF- 


work Completed . 
Final Bill Paid 
P.C.R.submitted to SH 
HC HSN vide this 
office letter No 
3978/28.1.19 


C M Shiva 
Swamy 


NABARD 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವಜ ಛ್ಲೌಾನ 


Improvements lo Kandali-oyiahalliPaduvalalt- Bikkodu road 
fromKM16 80 to} 8.00KM.21. 7010 22.00 & KM22.80 lo 
23.50KM. (1 No-821 14). 


ಅಂಜಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷ) 


[0-0 wcbiniteind 
ಗುತ್ತಿಗೆ ಜಾರರ ಹೆಸರು 4012-20 


ಅನುದಾನ 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 


SM Devendra 
Kumar 


NABARD 


Improvements to rond from Nuggehalty- Benakanakere road via.. 


NABARD 


Improvements lo roud from Yadapura to join Heranahally - 
Sakrayapattana Road (Indent No-80475) 


NABARD 


SamudravalliBM Kavalu road from kmi7.00 to 19.00KM., (Indent |{00 


100.00 


Improvements to Anemahal-Mudigere road toconnecting Rakshidi- 
Mavinahally-Madanapura road from Ch 0.00to {.26KM .(Indent No- 
79072) 


NABARID 


NABARI 


Improvements toUchangi-Kuppalli road fiom Ch 0.0019 2.00KM. 
(Indent No-80568) 


[Construction of idge at 4.SO0KM on road ftom CNS road to join 
ABM Hlalli-Kollangi via Kellur in Arkalgud taluk Hassun 


NABARD 


District (indent No-78260) ವ ಬ ಮ 


Construction of Bridge in Bangalore-Jalsoor road {0 Coorg Border 
via. BannurKadanur Kantenahally road at Ch2 O0KM .(adent No- 
SS 82389) 


NABARD 


Construction of Bridge at 3rdKM of road from Gorur-l] N Pura 
Road vin Ganganalu.Anniganahalli, Veakataramanaswamy 
Temple Haradur to join HN Pura.MakavalliKallikoppalu 
road(Working Ch 3 00KM) (1 No 82383) 


NABARD 


40,00 


29.00 


100.00 


S Narayana 
Reddy 


L.S.Gnanesh 


SDE 


K.Vishwanath 


Rajasab I 
Banagar. 


SY SSS 


Completed 
PCR 
IC ISN 
ofc Nolte 
Date 1R-6-20)¢ 


sobuniltel ey SF 


work completed 
P.C.C.submitted to SE 
HC HSN wide this 
office letter No Dale : 
7-6-2019 Final bill to 
be paid 


Work Completed 
P.C.C.submiltted to SE 
HC HSN vide this 
olfice letter No Date 
7-6-2019 Final Bill 
Paid 

Work Completed 
P.C.C submitted io SF: 
HC HSN vide this 
offic letter No Date 
7-6-2019 


V,P.Manje 
Gowda 


K A Indresh 


30.00 


“Reconstruction of Bridge across Halla (@ 4.SOKM of Lianabal- 
Devarunda road to BetiadoByraveshvara Temple 
[via Hodachalli, Marapunda.(1 No79085) 


80.00 


K N Ramesh 


Work completed 


Work completed 


M T Nagavaj 


Work compleled 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ 2 ಪ್ಲ 
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Improvements {0 Road from Hassan Belur oad to Uddur koppalu 
Indent no 97904) ವ 
Improvements to Road from Bm Road Via Gekaravalli. 
Horalikoppalu (Indent no 95686) 

Improvements to road from MCF road to Muttathi, Pumagame 
Via Dudda Kalyadi Copper mines road (MDR) to join Kudurugundi 
road (Indent no 98188) 


NABAR} 


NABARD 


NABARD 


2019-20 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನ 


ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರ ಹೆಸರು ಕದಗಾಲಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 


5 [) 


100.00 R. Yogish 


HK 


99,40 


§ Narayana 
Reddy 


99,50 


Asphalt Completed 


NABARD Improvements to Attavara to join TDH road (Indent no 959 


Station) to Join Mandya-Hadagali Road. ({nden! no 97115) 


Improvements to road [rom Navile te Chavvenahalli Road. (Indent 
no 97119) 


Improvements to road from B.MRond-Old Saladare gate to 
Tenkanahalli Via Vaggarahalli-Muddanahalli Road. (indent no 
97110 

Improvoments to road from NH-234 to Kacur Horder Road Via 
Ganjigerepura, Girojikoppal .( No 90122} 


Improvsments to Huliyar-Garudanagiri Road to join Kadur Border 
Road( 09087) 


Improvements toM.C.F Nittur Road lo Join Heggatta(l No99001) 


Improvements to rond from B.B Road to Kogilemane - Malegere 


NABARD Road (Indeni no 97964) 


NABARD Improvements to Bisle - Mavnoor Road (1 no 97865) 


Improvements Belur - Kodlipete Roash Sf i100 Karigonahalli 
Halli (lndent no 97859 

Improvsments to road from Hirisave-ChatteMi(SH-8) io Kelagalale, 
Budanuru in Arkalgud Taluk,Hassan District. (Indent No-99015) 


58 100.00 
Improvements to road from B.K.T, Road K Byrapura KEB 


S Narayana 
Reddy 


WIM Uorapleted 


Asphalt work 
Completed road 
furniture work to be 
done 


110.00 S.R Ravi 


BH 
Ramachandra 


90.00 36.00 Work Completed. 


100.00 i N 80.00 Work Completed 
manjeGowda 
BT 
Work Completed 
Chandrashekar das ik 
BT 
Work Completed 
Chandrashekar ಗ 


Asphalt work 
Completed road 
furniture work lo be 

done 


RT 
Venkategowda 


Ramesh Kumar 


200.00 Kothari 
80.00 M H Mahesh 


99,00 B Ramesh 


HH 
shivamurthy 


0.00 


95,00 Work Completed 


2249.90 0.00 


2019-20 


ಕಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು 4 ರಷ 


S0A-MINT-0-0-4-Ndem wis 
ಯೋಜನೆ -ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 

000-0 AD-DS WUರ 
ಯೋಜಸನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-01-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 
ಯೋಜಸೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷಪ ಘಟಿಕ 
ಯಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಪಿಪಿ 


5054-04-137-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಖಿ 


5054-04-3387-0-01-422-ವಿಶೇಪ ಘಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಸಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಏಸ್‌ಸಿಪಿ 


F0A-04-N7-0-01-42-Dd PUT 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


S0S4-0M-337-0-01-422- Od ಘಟಕ 
ಯೋಜಸೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422- Ded Fh 
ಯೋಜಬನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-0 -337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 
ಯೋಚನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


054 oi -337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04 -337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 


ಸ 
15 ಹಾ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪು 
es [OM-M-7-0-01-A- Aden WUT 
16 ರ ಯೋಣಸನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಫಿ 
S05-01-317-0-01-472- Oem WUE 
17 ಹಾಸನ 


ಯೋಜನೆ- ಎಸ್‌ಸಿ 


5054-04-337-0-01-422-Dವಿಶೇಷಃ ಘಟಕ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು 'ಂಸೆಂಟ' ಸಂಖ್ಯೆ 


ಡೀ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-07 (79784 ) ಹಾಸನ್‌ ತಾ: ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಜೋಬಳಿ ಬಸ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ೮ಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹಾಸನ ತಾ: ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಕಾರೆಕೆರೆಕಾವಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
'ಮಡ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ :4ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


[ಹಾಸನ ತಾ: ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಾಲದಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
'ಮತ್ತು ಕಾಂತ್ರೀಟ್‌ ೫ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಹಾಸನ ತಾ: ದುಲ್ಬ ಹೋಬಳಿ ವೇದಾವತಿ ಪರಿಶಿಜ್ಛ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ' ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೌ ಮತ್ತು 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾಸನ ತಾ: ದುಬ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮುತ್ತತ್ತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹಾಸನ್‌ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಉದ್ದೂರಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹಾಸನ ತಾ `ದುದ್ದ್‌ ಹೋಲ್‌ ಮಾಗೋಡು ರಷ್ಯ ಇತಿ ಸಾರೋನಯಕ್ಲ ಕಾಂತ್ರೀದ್‌ ರನ್ನ ಮತ್ತಾ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹಾಸನ ಈಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಈರಿಹರಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಖೋನಿಂಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
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ಹಾಸನ 


ಹಾಸನ್‌ 


ಸಸ 


ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 98140 

ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ:(97677) ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ.. ಕಲ್ಲುಬ್ಯಾಡರಚಳ್ಳ-ಶ್ರವಣೂರು-ಮಂದಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ (ಕಿ.ಮೀ 
0.10 ರಂದ 0.80 ವರೆಗೆ) ಗಾಂಧಿನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 
ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ:(97721) ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಕಲ್ಲುಬ್ಯಾಡೆರಹಳ್ಳಿ-ಶವಣೂರು--ಮಂದಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ (ಕಿ.ಮೀ 
1.40 ಅಂದ 2.40 ವರೆಗೆ) ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 


ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ:(97672) ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಟೌನ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲಸ. 


5054-04-337-0-01-422- 
0-0 47-ನಶೇಡ ಫಟ | ್ರಗನಹಲ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕುಂದೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಡಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (95887) 


ಯೋಜನೆ-ಏಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಪ ಘಟಕ 

ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-01-422-Dಿಶೇಷ ಘಟಕ 

ಯೋಣನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04 -337-0-01-422-ಬಿಶೇಣ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ- ಎಸ್‌ಸಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜಸನೆ-ಎಏಸ್‌ಸಿಪಿ 


AMT OO ADI WHT 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 

0-070-0 dw 
ಯೋಟಸೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 

S054-0837-0-01-42- Dee ws 
ಯೋಜನೆ-ನಸ್‌ಸಿಪಿ 


ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಚಿತ್ರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಚಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಪೃದ್ಧಿ (95879) 


ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ನೆಟ್ಟೆಕಿರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳ ಹೋಬಳಿ ನಾಡನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷೃದ್ದಿ 


ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅಪೇನಹಳ್ಳಿ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಪರಿಶಿಷ್ಸ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ದಂಡಿಗಸಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬಳಚರೆ (ಬೆಟ್ಟದಪುರ) ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾಕಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ದಂಡಿಗಣಹಳ್ಗಿ ಹೋಬಳಿ ಉದಯಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಛ ಜಾರಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (95894) 


ಅಂದರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಪ ಂಶವನ್ನು 
ನೊಪ್ತ ಸರಾ ಹಳು: ವಿಚರವಂಗಿ ನೀಡುಭ್ರದು 
12.00 


20,00 ಎಮ್‌.ಹೆಚ್‌ ಹಾಲಪ್ಪ ಕರಮಗಾರಿ ಪ್ರಗಹಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
6.00 |ಪ್ರದೀಪ್‌ ಎಸ್‌ ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
OS — 
6.00 [ಸಂದೀಪ್‌ ಕೆಟಿ ಶಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Po [ಶಂಕರ್‌ ನಾಯ್ಕ 
ks ಹಸದುರಯ್ಯ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಗಿಮ 
6.00 |ಅಶೋಕ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಸ ಈ 
ಬಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
98. ಚ್‌. ಉಮೇ: 
198,00 ಹೆಚ್‌.ಸಿ ಉಮೇಶ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಿಸಲೇಕಾಗದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪರರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ 
199.00 ಹೆಚ್‌.೩ ಉಮೇಶ್‌ ಸನ 
ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ ೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ 
ನ ಚ್‌. ಉಮೇಶ್‌ 
195.00 ಹೆಚ್‌. ಉಮೇಶ ಓಟ ಸಬಸಹಗೆ. 
ಣಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಕಿದ' 
6.00 ಸೆಂಕಟೇಶ್‌ ಬ್ರ ಅಂ 
ಬಿಲ್ಲ ಪಾವತಿಸಿದೆ 
3.00 'ಕಾರುಗುರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
153.00 ಕಾಸುಗಾರಿ ಷೂರ್ಬಾಗೊಂಡಿದೆ 
8,00 ಕಣರ್ಮುೂಿರಿ ಮೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ. | 
ಲ ವರುಣ್‌ ಡಿಹೆಚ್‌ SE | 
10.00 ಕಾಃರುಗಂರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 
5.00 | 
| 
19.00 
5.00 


ತಾಲ್ಲೂಕು ರಹ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಲೇಷ ಘಟಿಕ 


ನ 

52 ಈಕಿ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
ಸವ 5054-04-337-0-01-422-Ded hs 

53 ಈ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
ಸನ 5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 

84 ಕಾ ಯೋಬನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
ಹಸರ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಳ 

55 ಂಶೋಜನೆ-ಎಸ್‌ನಿಪಿ 
HB 5054-04-337-0~-01-422-ನಿಲೇಷ ಘಟಕ 

ಂಶೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
ಹನ 5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ 

57 ಯೋಜನೆ -ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
ಹನನ 5054-04-337-0-01-422-Dಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 

58 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
EN 5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ 

59 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 

5054-04-337-0-01-422-ವಿಜೆಃ 
60 RE ಪು ಘಟಕ 

ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 

RS 
5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 
61 ಹಾಸನ 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-0)-422-ವಿರೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-Oಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


64 ಹಾಸನ 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಬನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


$054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 
| ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


31(6 


ಅಂದಾಜು 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಣೆಯ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 
'ಖ್ಯಾಕೇಜ-! ಇಂಡೆಂಟ್‌ 93054 ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಗೊಲ್ಲರಹೊಸಹಳಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ i000 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಸುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಜಂಬೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಸಿ.ಹೊನ್ನೇಸಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಾಮಗಣರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಿದೆ 


ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಿದರೆ ಪರಿಶಿಪ್ಕ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಂಖಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲೆ! "ಹೋಮನಯಳ್ಳಿ (ಕೆ.ಸಿದ್ದರಹಟ್ಟಿ) ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ೮ಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಬೂಕನಬೆಟ್ಟ ಪರಿಶಿಪ್ಕ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಗೊವಿಂದಸ್ವಾದಿ) ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ ಅಚೆತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 


ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ವಡ್ಗರಹಟ್ಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (03054) MTN ಹಾನಕಿಸಿದೆ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-4 (98111) ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕುರುವಂಕ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ಸಿದ್ದರಹಟ್ಟ (ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ) ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಸಿ.ಹೊಸ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಎಸ್‌.ಆರ್‌ ರವಿ 
ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೆ.ಸಿದ್ಧರಹಟ್ಟಿಗೆ (ಕಲ್ಲೇಸೋಮನಹಳ್ಳಿ) ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಓಬಳಾಪುರ ಅಗಸರಕಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಾಗೂರು 
ಹೋಬಳಿ ಎಂಕೆ. ಹೊಸೂರು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ. ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೆಂಬಾಳು 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಂಗೇಹಳ್ಳಿ ಕಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-5 (98123) ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಮಸಕನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡೇರಿಕಾವಲು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುಪ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ 
ಕಾಪಲುಹೊಸೂರು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಅಯರಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಸಬ್ದನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಪಡ್ಗರಹಟ್ಟಯಿಂದ ಬಡಾವಣೆಗೆ (ಬೂವಸಚಳ್ಳಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ 
ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಕೆರೆ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬೂವನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ 
[ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ. ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅವ್ಟೇರಹಳ್ಳಿ ಕಾಸೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Ger dS ಕಾರ್ಮಣರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ನಗ್ನೇಹ್ಸ್‌ ಹೋಬ "ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮೋನಿಕಾ ರೂನಿಗ' ಹಾಗ ಷೈದ್ಧತನನನಸಾಳ ನಲ $ ಪ ಪಲ ಪಾವತಿಸದೆ 

ಕೋಡಿಬೆಳಗೊಳ ಣಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಬಾಳಗಂಚಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ | 58.00 


ಹ ಮ 


67 


88 


<i 5054-04-337-0-01-422-Dಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ : 1 (99966) (1) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಕೊತ್ತನಘಟ್ಟ. ಪರಿಶಿಷ್ಠ 
69 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ [ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


pe 


ಹಾಸನ 


ಹಾಸನ 


ಹಾಸನ 


ಹಾಸನ 


ಹಾಸನ 


ಹಾಸನ 


ಾಸಸ 


ಹಾಸಸ 


ಹಾಸನ! 


ಹಾಸನ 


ಲೆಕ್ಕ ಕಿರ್ಷಿಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಡೆಸರು ಮುತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ' ಸಂಖ್ಯೆ 


ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಮೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ ಅಭಿನೃಧ್ವಿ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಐದರೆಕರೆ 


ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಣ್ಣ, ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ 'ಅಮ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಬಾರೆ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ. ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ.ದಾಸಾಪುರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


5054-04-337-0~-01~-422-ನಿಲೇಖ ಘಟಕ 
ಯೋಚಜನೆ- ಎಸ್‌ಸಿಪ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಫಹಿಳ [ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಕಾರೇಹ್ಸಿ ಸ್ಫೇಷನ್‌ ಹತ್ತಿರ ಕಾರೋನಿಗಗ ಹೋಗುವ ಕಸ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಅಭಿವೃಣ್ಣ 


ಜಿಕೆ ರವಿಕುಮಾರ್‌ 


3054-04-337-0-01-422-Dಿಶೇಖ ಘಟಿ |(2) ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಎಂ,ಸಿ.ಆರ್‌.ಪಿ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಪ್ಯಾ TOON ನಹ ವರಾತ ಹೊನ ರ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಗಡ್ಡಷ್ಮು 

5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಹ ಘಟಕ [ದ್ವದಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಯೋಜನೆ -ಎಸ್‌ಸಿ್ರ: ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುಷ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ನಾಗಸಮುದ್ರ ಪರಿರಿಷ್ಯ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ 

ಬಂಯಿವ ದನ. ಟಗವದಿ ಮಾಮ ಮವದಮಮೂ 


(2) ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಭಕ್ತುರಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 


ಬಿ.ಎಂ ರಂಗೇಗೌಡ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷಪ ಘಟಿಕ 
ಯೋಣನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5053-01-347-0-01-422-Aಿಲೇಜ ಪಟಿಕ [ಪ್ರಾಕೇಜ್‌ : 3 (100188) () ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ನಾರಾಯಣಮರದಿಂದ 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಅಗಸರಹಲಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಕ ಚಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷೃಟ್ಟಿ, 
50%4-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಜ ಘಟಕ |(2) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಮಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಹಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ HE Cine 
p [4 5 ಜೆಕೆ ರವಿಕುಮಾರ್‌ 
ಯೋಣಸನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


5054-04-337-0-01-422-0 or (3) ಚನ್ನರಾಯನಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಶವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಗಿ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ 


2019-20 ಸೇ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂ! 


ಆಂತಿಮ ಬಿ: 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಿಗೊಃ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಂಯೋಜನ್‌-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಪೃದ್ಧಿ 
5054-04-337-0-01-422-Dಿರೇಣ ಘಟಿಕ ನ : 4 (100196) (1) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಈಃ॥ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ 


ಯೋಜನ್‌-ಏಸ್‌ನಿಪಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಿಂಡಗೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
ನಾವಿ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 2) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುಂಡರೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಚಿ 
" k is Y ಇ ಒ ತ ಮಾನವಲ್ಲಯ್ಯ 
ಯೋಜಸೆ-ಎಸ್‌ನಿಪಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ 9 


ನಾನಾರ ಮಾವಾ S-E 
5054~04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಳ |) ಚಸ್ನರಾಯಪ್ರೂಣ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚೆನ್ನಲಾಯಪಟ್ಟಃ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕರೀಮಾರನಹಳ್ಳಿ 
ಯೋಜಸನೆ-ಖಸ್‌ಸಿಪಿ ಪರಿಶಿಷ್ಯ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ 


ಕಾಮ ಪೂರ್ಣಗೆ೧ರಿಡಿವೆ 
ಅಂತಿಮ ಏಲ್ಲು ಪಾ೫ತಿಸಿದೆ 


REI RSS Fo ತಾರಕ ತನ್ನರಾಯಪ್ಟಾಣ-ನಗ್ಗಪ್ಳ 
3054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ (ಗ್ರಸ್ಟೆಯುಲದ ಆರಳಾಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ 
ಭೋಜನೆನನ್‌ಸಿತು ನಲ್ಲೂರಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡಗನ್ನಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ 


ಯ ಮಸೆಮಿಮಿಯೆಹೋರುದಟುಗಿವುದಿ 
2)ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೊಲ್ಲರಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 


ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುಪ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ, 


5084-04-337-0-01-422-ನಿಲೇಷ ಫಟಿ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಸಾ ಗರ ಹೋಲ್‌ ಪಂಸಷ್ಠ ಜಾ ಾತಾನಗ ತರವೆ 
0-04 -37-0-01-422-Dee Fis ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಮಾದಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಯೋಟನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಕೂರದಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಚಾಪಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷ್ಮದ್ಧಿ ಬಾಗೂರು 

[ಹೋಬಳಿ ಪುರ ಫರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂರಡಿದೆ. 


3 | 2. 2019-20 ಸೇ 


ಕಸಂ ಅಂದಾಜು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪುಸ್ತುಶ ಹಂಶವನ್ನು 
ಶ್ರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಶಿರೀಕೆ ಕಂಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಣಿಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೆ ಹೆಸರು is PY 
ಅನುದಾನ 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಲೇಷ ಘಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


[CEC 
ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಉಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಟೇಕಿದೆ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಎಸ್‌ ಜೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ 
ಹಾಸನ k 
|| ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಸ್ಟ 
ಭಿ $054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ (ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-03 AN4ET7) ಮಂಗಳಾಮರ ೀವಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದೆ ಮ್ರು ರಸಃ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಸುವ ನ್ನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಮ 
87 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಎಲ್‌.ಎಸ್‌ ,ಜ್ಞಾವೇಶ್‌ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಕಸಿದೆ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ನಾರಾಯಣಘಟ್ಟಹಳ್ಳ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲಿಸುವ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿಸಿ ರಸ್ತ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಯೋಜಸೆ-ಎಸ್‌ಸಿಮಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಪಾನ | 500-04-337-0-01-422-ವಿಜೇಷ ಘಟಕ | ಪ್ಯಾಕಪ್‌ ಆಣ್ನಾಯ್ಯನಪಳ್ಳ ಪಗಲಹದ್ಯ ನಾನ ಇಪಾನಗ ತಪ್‌ ಸಸ 6 ಪರವತಯಕ್ಷಸಸ 
39 | ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (96334) , ಸಿಎಂ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ 
$0 ನ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ [ರಾಂಪುರ ತಾಂಡಾ ಪಾಕ ಪೊನಗತ ನೀಟ್‌ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬೆಲ್ಲು 
| ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಘಾಟಿನ 3054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕ.ಶೆಂಕರನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪೋಚ್‌ ಸಿಸಿ ೦ಸ್ತೆ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತ ಠ ತ್ತು 
91 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
5 sar | 047-0-01-422-ನಶೇಪ ಘಟಕ | ದಾಸಿಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿಸಿ ರಸ್ತ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಯೋಜಸೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ (96346) 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಪ ಘಟಕ [ಪ್ಯಾರೇಜ್‌-6 ತಿಪ್ಲಾಘಟ್ಟದಿಂದ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ 'ನಿ.ಸಿ`ರಸ್ತೆ `ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ`ಸಿ.ಸಿ 
3 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (96232) 20.00 | ಜಿ.ಎಮ್‌ ಬಸವರಾಜ್‌ 


5054-04-337-0-01-422-ನಿೇಷ ಘಟಕ |ಬಿ.ಹಚ್‌.ರಸ್ತಯಿಂದ ಭೈರಗೊಂಡೆನೆಹಳ್ಳಿ ವಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಆ್ರೋಬ್‌ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಪೆರಿಮಿತಿಯೆಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಜ್‌ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರರ್ನಾಣ 40,00 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಪ ಘಟಿಕ ೈರೆ 'ಂಡ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೂಚನಕ ಪ್ರಲು ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿ.ಸಿ ರಸ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 


ಸ್ರಿ 


ಇತ | ಹಾಸ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನುತ್ತು,ಚರಂಡಿ:ನಿರ್ಮಾಣ pe 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಚೆ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 'ಪೌಸಿಷ್ಠ ಜಾ ರೂನಿಗೌಇಪಾಡ್‌ಸರ್ಷಾಣಾಷಗಾರ 7 ೫ 
We ಎ 2 - 70.00 ಸಿ.ಎಮ್‌ ಶಿವಸ್ತಾಮಿ 24.08 a 4 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಮ i ವಾ 
05-08-3370 0A PU ಅರಸೇಕೆಕಪಾ॥ ಹಕ್‌ಷ್ಸ್‌ ಘಹೋವಾಪೋನಗೆ ಆಷ್ಟಾಪ್‌ ಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಷುಗಾರಿ. (98307) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು 
ನ ತ ಗ 90.00 ಉಮೇಶ್‌ 51.54 ಪಾದರಿ! 
ಯೊಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಾ 
Oosawa [5ರ ಮ ಮಂಗನ ನರಸ್ಯ ಪತ ಸರಾಗ ತಾ ಕರ್ನ್‌ ನಹನ - WR 'ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
a es 90.00 ಎಲ್‌.ಎಸ್‌ ಜ್ಞಾನೇಶ್‌ 33.91 ಮಾವಿಸಿದೆ 


5054-04-337-0-01-422-ನಿರೇಪ ಘಟಕ 
ಯೋಣಜಸ್‌-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


| ಘಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
ನ್‌ ಟಕ 
ಯೋಜಸೆ-ಎಸ್‌ನಿಪಿ 
[A002 Mee WHE 
ಯೋಜನೆ -ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
$054-04-337-0-01-422-Dಿಶೇಪ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ನಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-Dಿಜೇಷ ಘಟಿ 


ಯೋಟನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-Dpewi ಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


108 


ಹಾಸನ 


ಕಹಾಸಸೆ 


ಹಾಸನ 


ಹಾಸನ 


5054-04-337-0-01-422-ದಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಖಸ್‌ಸಿಮಿ 
Kel we ಘಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
ದ್‌ ಘಟಿ 
ಯೋಚನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
“[30s4-04-337-0-01-422-Ddem ಘಟಕ 
ಯೋಚನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಳು 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಲೇಷ ಘಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


0-00-0 -Ddes we 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


3054-04-337-0-01-422-ಿಶೇಂ ಘಟಿ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ನಿರೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜಚಸೆ-ಎಸ್‌ಸಿಟು 


5054-04-337-0-01-422-Dವಿಶೇಪ ಘಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿನು 


3)3 


ಸಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ' ಸಂಖ್ಯೆ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (98280) 


ರಿಶಿಫ್ಣ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ। 
ಪ್ಯಾಠೇಣ್‌ -8 ಅರಸೀ 
ಉಮಗಾರಿ. (98230) 


RENT ET ರಚನ್‌ ಪರ್ನೆ Eo ಕಾಲನಿಗೆ ಅಪ್ರಾಜ್‌ [ 


ಸ್ತ ನರ್ಮುಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2019-20 ಸೇ 


ಜೆಎಮ್‌ ಬಸವರಾಜು 


ಕಾಮಗಾರಿ ರೋ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಚಿಶಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


1 ಎಲ್‌.ಎಸ್‌ ಜ್ಞಾನೇಸ್‌ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ (10) ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಬೈರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಬೋವಿ ಉಲೋನಿಯಿಂದ 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ಸೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಉಳಿಕೆ ಉದ್ದದ ಕಾಮಗಾರಿ) (100396) 


ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-206 


(2) ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ। ಸಂಕೋಡನಚಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿರಿಸ್ನ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ಸೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


SESE ನಾಯ್ಯನಲ್‌ ತಾಂಡ್ಯದನ್ನಿ ಪವ 
ಪ್ಯಾಕೇಚ್‌(1) (1)ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಹೆಂಜಗೊಂಡನಖ್ಯಿ ಪರಿಸಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
(104425) 


(2) ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಆಗ್ಗುಂದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಗಾಮದ ಪರಿಪಿಷ್ಟ ಚಾಕಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವ್ಯ 


(3) ಆರಸೀಕೆರೆ ಈಾ॥ ೧॥ ಪುರರೇಪಸ 'ಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಡರಷಸ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ 


ರಸ್ಟೆಯ ಅಭಿವೃಗ್ಧಿ, 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಕರಿಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಂಡಿಹಳ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ 


ಮಾರ್ಗ ಸಮತಾಸಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಚಾಪಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ಸೆಯ ೨ ಅಭಿವದ್ಧಿ ( £10705) 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ನರಸೀಪುರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಿಡ್ದೇಗೌಡನಕೊಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ 


ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ, (104135) 


ke] 


ಸ್ಫಾರಿಫೈಯಿಂಗ ಕೆಲಸ ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದ 


ರೆಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 3 
ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಜೆ.ಎಮ್‌. ಬಸಪರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ ಪುಗಶಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಸ್ಯ, 


ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


100.00 ಐಲ್‌.ಎಸ್‌ ಜ್ಞಾನೇಶ್‌ 


ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಕಾಳನಕೊಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ಟೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(107614) 


ಅರಸೀಕೆರೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (100514) 


[ಅರಸೀಳೆರೆ ತಾ॥ ಕಲ್ಲುಸಾಡರಹಳ್ಳಿ (ಪಂದಿಡೋಗಿ) ಗಾಮಡ ಪುಶಿಷ ಜಾತಿ ಕಾಶೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಧಿಪ 


(107923) 


ತಾ॥ ಮಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಮ್ಮನಹಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ 


10.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂದಿದೆ 


20.00 


5,00 ಹೆಚ" ಸಿ ಮಂಜುನಾಥ್‌ 


ಯಶವಂತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಅಗ್ಗುಂದೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳ ಒಡ್ಬರೆಹಟ್ಟಿ 
ಬಿಹೆಚ್‌ ಶಸೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (110467) 


ಪಿಸ್ಸ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ 


ರಸಿಕರ ತಾ ಪಂಡಣಿರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೈದರಹಳ್ಳ ಭೋವಿ ಕಾಟೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (110457) 
FUN NAT SN oan ಪರಜಾತಿ ಮಂಗನಪರನರವ ರ 
ಸಾಣೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ಥೆ ಅಳವಿ 23) 


150.00 


ಸಾರಿಶ 
ಸ್ಯಾರಿಪ್ಸೈ 


ಯಿಂಗ್‌ ಕೆಲಸ ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿಡೆ 


ಎಮ್‌.ಡಿ. ನಾಗರಾಜು 'ದನಿದರಿಗೆ 


ಇ /, 2019-20 ನೇ 
ನ [e 
ಕ್ರಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಳ್ಳ ಶಿಷೀಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮತ್ತು ಇಂಚೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ ಗುತ್ತಿಗೆದಂರರ ಜೆಸರು 
£ ನ | O7-0-01-422-ನರೇಜ ಘಟಕ [ದ ತಾ ದುಷ್ಮನ್‌" ಪಾಣಾಮತವ್ಯಾತ್ತಿಯ"ಜತರನನ್ಸ್‌ ಪಾಕ್ನ ಪತ ಹತಾನಡಾಡ 
11 ಹಾ: fs W 55.00 
ಯೋಜನೆ ಎನ್‌ಸಿಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-102 ಕ್ಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, i 
oe [00N-0-ol-4n-adea gic |) CI ಈ ನರಂ ಸಂತಾನ ವಾಡ ಭೈನಗಾಂಡನವ್ಸ್‌ ನವನ 
LU ಯೋಜನ -ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (112690) ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾನಾ ಉಮೋರ್‌' 
5054-04-337-0-01-42-dಕೀa ಟಂ [ಅರಸರ ಈಗ ನಾಸಾನರ'ಪಂಚಾಹತ'ವ್ಯಾಸ್ತಿನ `್‌ನಾಣಾವರ ಪರಷ್ಸಪಾಾತಾನ್ತ್‌ ಇಧವ್ನದ್ಧಿ 
118 ಹಾಸನ ಈ ಚ: ಸ್ಕ್ಯಾರಿಫೈೈಯಿಂಗ್‌ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಸಕಳ: ಎ 
WE 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ : (15) ಆರೆಸೀಕರೆ ತಾ ಕಲ್ಲುಂಡಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಯ ಕರಔಪ್ಳ್‌ ಚೋನ ಕಾಕೋನಿಹಂಡ 
“19 | ‘ಹಾ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಹಿಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (104429) 
ಮಿಲನಾ ಸಿ.ಎಂ ಶಿವಸ್ಯಾಮಿ ಮಗಲ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನಷ 0-00-0 ಘಟಂ [ನರಸ ತಾಗ ಕಾನಸವಾದ್ರ ಪರನಾಪತ ವೃತ್ತಿಯ ಕನ್ನಾರು ಸರನ್ಠ ರೂಗೆ ಸಾಸ ka ಗಾರಿ: ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ! 
ಶಾ; 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
45) ಹಾಸನ | 04-04-387-0-01-422-ವಿಜೇಷ ಘಟಿಕ ಪ್ಯಾಔಷ್‌ 72857 ಹಾಸನ ಪಳ್ಣಿ ಡೇಲೂರ`ತಾಲ್ಗಾನಪಕೇಪಾಡು ಗ್ರಾಪಂ ಬಸವರಾಜ ಜಾನ 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಹಾಸನ ಡೆಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರ `ತಾಲ್ಲೂಕ` ತವ ಗ್ರಾಪಂ 'ಎಂಹಣಸತರ 'ಪರಕಷ್ನ ತರಾನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಿಗೊಂಡಿದೆ 


ಸಿ.ಪಿ.ರನಿಶಂಕರ್‌ 
ಅಂಶಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಯೋಜಸೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಪ ಏಳ ಹಾಸನ ಕಲ್ಲ ಬೇಲೂರ ತಾಲ್ಲಾಪ'ರಾಣರಯೊರ್‌ ಗ್ರಾಪಂ. ಅಪಗಾಂಡನನ್ಸ್‌ ಪರಿಷ ಪಾ ನಕಾನ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


128 Wie 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಪ ಘಟಕ [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾ.ಪಂ. `ಬೆಣ್ಣೇಗುಡ್ಡ ಸರಿಶಿಷ್ಠ್‌ ಜಾ ಾರೋನಿ"3ಸ ಅಭಿವೃದ್ಧ. 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
04387-001422 ನಾಮಾ ನ್‌್‌ ಸನ್‌ ಸ್ರಾನರ ಸತವ 4 ನ 
Ri: 5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಹಾ ರ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಿಕ ಗ್ರಾಪಂ. ಸಂ: ಟಿಹಳ್ಳಿ ಬೆರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. i 
ಯೋಜನೆ -ಎಸ್‌ಸಿಪಿ .3 
[ NUR EET EN TV SE TIT Yr Fy 

ಫಾ $054-04-337-0-01-422-0e wos ನ್ಯಾಕ್‌) ಹಾಸನ ಪಕ ಬರಾರ ನಾರ್ಲಾ ತಳವಸ್ರಾತರನಾನೌತ್ನಪರಕಷ್ಠ ಜಾತ 

128 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 10.00 
ಹಾಸನ 


ನಾ ರ ವಮನ "ಇಹ ್ಣ 
i 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಪ ಘಟಕ [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುನುಗನಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಹಂ. ನಾಗೇನೆಹಳ್ಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ”ಕಸ್ತೆ ib 
ಯೋಜನೆ -ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. . 
05-04-337-0-01-402-ವಿಶಾಜ ಘಮ [ವಾಸನ ನ್ನ ಪೇಮೂಡ ತಾಮ್ನಾನ ನನ್ನಗ್ರಾಪಾ ಮನವಾ ಷ್‌ ಪಾ ನರಾನ್‌ ನದ್ದು 
130 | ಹಾಸನ § Gi 10.00 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ - 
ಷ್‌ ಣು ರ pe —— 
131 ಹಾಸನ | 0-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಹಾ ನಳ ಪೌಲಾಡ ಇಲ್ಲೂನ`ನರಾವಕಗ್ರಾಪಾ ಮಗ್‌ ಸರ ಕಷ್ಣ್‌ ಇರಾನ್‌ ಇಧತ್ದ 
L ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 490 ಉಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Se ರಿಶಂಕರ್‌ 
132 wore | O4--337-0-01-422-Aಶೇಡ ಘಟಕ [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲ ಪಾರಕ ಪರನ ನನ್ನನ ಸಾಸರ್‌ ಸರ್ಪ ರ್ಷನರಾನ್‌ ವನ್ನ ಕ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಷತಿಸಿದೆ 
10.00 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


133 ಹಾಸನ 


134 ಹಾಸನ 


136 ಹಾಸನ 

137 ಹಾಸನ 

138 ಹಾಸನ 
el 

139 ಹಾಸನ 

140 ಹಾಸನ 

141 ಹಾಸನ 

142 ಹಾಸನ 

143 ಹಾಸನ 
p— 

145 ಹಾಸನ 

Hs ಹಾಸನ 
[a ಜಾನ 

148 ಹಾಸನ 

149 ಹಾಸನ 


Cv 


2019-20 ನೇ 
po ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಟ್‌ ಸಂಬ್ಯೆ ವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಜರು ್ಣ ಸ ಭ್‌ ಹಂದ 
ಟೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು 
ಅನುದಾನ 
I IE EE CEE RSE 2 
ಯೋಜನೆ -ಎಸ್‌ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 10.00 
FS FR ET EE SRE SE I 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿ:ಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 10.00 
-ನಿಶೇಷ ಘಟಂ [ಶಾಸನ ಪನ್ನ ಪೇರೂರು ತಾದ್ಗಾಕ'ನಾರ್ನ್ಷಪೌಟಿ ನ ಪಂ ಸಗರ ಪರ್ಟ್‌ ತಾಕಾ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 10.00 
ON-N7-0-0-A-ರen pur [ವಾತ್‌ 0200) ಹಾಸನ ಬಳ" ನಮಾರ್‌ ರನ ಸಣ್ಯಾನತನ್ಗ ಗ್ರಾಪಂ. ದ್ರಾ ಪಂಶಿಷ್ಟ'ಷಾ lak § K 
ಯೋಚನೆ-ಎಸ್‌ಹಿಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 20 
RM HM Ann ಟೀಂ [ಶಾಸನ ಪಳ ಪೇವನರು ಘಮ್ಧಸನ್ಯಾನಷ್‌'ಗ್ರಾಪಾ ಸನ್ಮಾ ತಾಂ ಸಾತ ಪಾನ ಅಧವೃದ್ದ 
10.00 
ಯೋಜನೆ- ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
0S4-04-337-0-01-422- Odea WY ನಾರಾ ನ್ಯಾಪ್‌ ಗತರ ಮಾನ ಪರರಷ್ಠ'ಹಾತ ಲಾನ್‌ Ni 
ಯೋಜನೆ -ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ. ಹ 
5054-04-337-0-01-472-dಿಶೇಣ ಘಟಕ ಪೌರರ ಲ್ಲೂನ'ಂದತ'ಗ್ರಾಪಂಗೂಕಾಡ ಪರಸಪ್ಪ 'ಪಾತಾಕಾನಕ್ಸಇನವದ್ಧ ೧0 | ದಡೆಮನೆ ಕಸ್ಯಕ್ಷನ್‌ 3; ತಾಮುಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಿಗೊಂಡಿದೆ 
ಯೋಚನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ! ಬಿಕೆ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ § ಭಾಗಶಃ ಉಲ್ಲು ಸಾನತಿಸಿದೆ: 
MONA ಅವಾ [ವಾಸನ ನತ ಪೇಲಣರು ತಾಮ್ನಾನ ಹಂಡರಗ್ರಾಪಾ ಕಾನಳ್ಳಿ ತರಷ್ಣ್‌ ಪಕ ನಲೂನ ಸ ಆಢವ್ಧ 
ೋಟನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ en 
A000 ದಂ [ಸನ ಪ್ಲ ಬೇಲಾರ ಪಮ ಘನ್ನ ಸ್ರತ ಸಾಣನ ತ್‌ ಪರಪ್ಪಾ 
ಯೋಜನೆ ಐಸ್‌ಪಿಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. WE 
0-0 3N-0-01-422-ನಿರೇಣ ಟಂ [ಪಾಸನ ವಲ್ಲ ಬೇರ" ತಪ್ಲಾನು`ನಕ್ಕಾಡ'ಗ್ರಾ ಪಾ 'ಪಕ್ಕವ್ಯಾಡ್‌ ಪರರ ಡಾತ ಇನ್‌ 
5 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಅಭಿಷೃಟ್ಟ, 500 
RAM AM00- oa ಟಂ ಸನ ಪನ್ನ ರಾಲರು ಕಾಲನ 'ಮದಘದ್ಧ ಗ್ರಾ ತಾನ್‌ ರಾಷ್ಪ ಪತನರಾನಕ್ನ £ f Fi | “Taanrnೂoಡಿನ ಅಂಕಿನು ಬಿಲ್ಲಾ 
. 5: 
ಯೋಜನ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (92959) i; BS $5 ಹಾವತಿಸಿದ! 
MANO wi (SSN) SRS 5ರ ವರಾನ ತರನಷ್ಠ ವಾ ನಪಾನ್‌್ಟ § 
ಯೋಣನೆ-ಎಸ್‌ನಿಫಿ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ. Ho. 
OAM IN00 A dee s6೪ [ಅರರ ತಾ ಈನಗಲ ಹಾಲನ ಮೌ ಪಾಪಾನಿ ತನಷದ್ದ 
ಯೋಜನೆ ಎನ್‌ಸಿಪಿ i 
AMIN OO whe [ಅರಸರ ಈ ಜಾವಗಲ್‌ ಪಾವ ಉಂರಿಗನಾಸುಷ್ನ ತಾತಾರ್‌ ಷೃದ್ಧ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬುಲ್ಲು 
ಯೋಜನೆ-ಐಸ್‌ಸಿಪಿ 10%, ಇ೬ನತಿಗಿದೆ 
SR p ಎ ಸಿಎನ್‌ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ 50.94 
0S4-00-37-0-01-422-0ಕೇn ಘಟಕ ಅರಸರ ಠಾ ಜಾವೆಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ತಿರುಪತಿ ಪೆರಶಿಷ್ಟ ಜಾತ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. § ik 
ಯೋಣಜನಸ್‌-ಖಸ್‌ಸಿಪಿ W 
M00 Da uv [ರರ ಠಾ ಹಾವಗರ್‌ ಹಾಲ ಪವಗರ ಷ್ಠ ಇನಾನದ್ಗಷ್ನನ ಮನ'ಮಪ್ತತಾಕ | 
ಯೋಣನೆ--ಖಸ್‌ಸಿಪಿ ಮನೆ ಬೀದಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 40.00. 
F ಬ py TRI WR ಮಾ “ ——— 
MAND oda woe [ಅರರ ಈ ನಗರ್‌ ಪನವ್‌ದಾಡ್ಗರ್ಸ್‌ ರ್ಸ್‌ ಡಾ ಲಾನ್‌ ವೃದ್ಧ; WR ಜಾಗದ ಸನುಸ್ಯೆ ಯಂದ 
ಯೋಜನೆ -ಎಸ್‌ಸಿಪಿ p ಕಾರ್ಮಣರಿ ಕೈಖಡಲಾಗಿದೆ 


3(8 2019-20 ಪೇ 
ಕ್ರಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಳ ಶಿರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜೆಸರು ಮತ್ತು ಇಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂಕವನ್ನು 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಏಿವರನಾಗಿ ನೀಡುವುದು 
ಅನುದಾನ 
-04- -0-422- ಅರಸೀಕೆ y ಹೆ ನಪ ಫು KN ವ 
ಸಕ ತಕ 5054-04-337-0-01-422-dಿಶೇಜ ಘಟಕ [ಆರಸೀಕೆರ ತಾ. ಜಾವಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಬಂಡೂರು`"ದೋವಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾ ಾತೂನಿ' ಪ್ರ ಅಧನೃನ್ಧ) WER VE ia ಉಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ £ ಅಂತಿಮ ಐಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
ಇಬ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಕೇಷ ಘಟಕ [ಅರಸೀಕರ ತಾ. ಜಾವಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ದೇಶಾ ರಷ್ಟ ಪರಿಶಿಜ್ಞಿ ಜಾತಿ ಕಲೋನಿ ರಸ್ತ 
151 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(93210) ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 
ip 5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಪ ಘಟಕ | ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-1 (03969) ಬೇಲೂರು" ತಾ. `ಸೋಣಿ ೀಮನಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಹುಲಿಕೆರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ನೆಗರ 
152 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಸರಪಳಿ 0.70 ರಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) 
5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಜ ಘಟಕ [ಬೇಲೂರು ತಾ. `ಸಳೌವೀಡು "ಗ್ರಾಪಂ. ಚೀಾಲನಾಯಕನಪ್ಗ್‌ ಪರಸ ನಾತಾಮಾನಯನ್ನ ಕ್ರ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಲೇಷ ಘಟಕ [ಬೇಲೂರು ತಾ. ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಪೆಂ ದೊಡ್ಡಬ್ಯಾಡಿಗೆರೆ ಸರಿಶಿಷ್ಟ "ಜಾತ ಕಾ ಶೊನಯಜತ್ಲ ಇಂದ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಶಿದು ಲಿಲ್ಲ 
3054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಜ ಘಟ ನೀಲೂರು ಈ. ದಂನೌರಿಯೂಡ'ಗ್ರಾ ತಾ ಕಷ್ಪಗಾಡ್‌ಸ್‌ ನ್ನ ತ ನನನ್‌ 26.78 ಪಾವತಿಸಿದೆ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಸ್ತತ 5054-04-337-0-01-422-Dಿಶೇಜ ಘ್‌ ಬೇಲೂರು ತಾ. ಚೆಟಿಚೆಟನ ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಹೂಸೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕುಲೋನಿಯೆಲ್ಲಿ ಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಂಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಕಾ 04 0-01-. 5 ಬೇ ಗ y ER ನಾ ಬ 
8 ಹಾಸಣ | 0-0-337-0-01-422-ವಿರೇಪ ಘಟಕ [ಬೇಲೂರು ತಾ. ಘಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ. ನಂಜಾಪುರೆ ಪರಿಶಿಸ್ಸೆ ಜಾತಿ ಇಲೋನಿಗೆ"ರಸ್ತೆ`ಅಧವೃದ್ಧ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
{58 NMR 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌- [SEES ಕರ ಗ್ರಾನಂ ತನಿಸಡು ಫರಕ್‌ ಇಷನಷ್ನಾ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ie ಹಾಸನ | 054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಬೇಲೂರು ತಾ. ನಾರ್ಷಗ್ರಾಪಾ ಸುಳ ಪಾಶಷ್ಠ ಪತ ಾತೂನಸ್ಸ್‌ ತಾರ್‌ ಇವನ್ನ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 15.00 
mos | 054--397-0-01-422-Aಿಶೇಷ ಘಟಂ [ಬೇಲೂರು ತಾ. ನತ ಮ್‌ಗ್ರಾಪಂ'ಕಂದಾಪಕ ಪರತ ಹಾತ ಇತನನಯಕಳ್ನಿ ಡ್‌ ನರ್ಣಾನ: ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಕಿಮ 
ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 10.00 55.68 ಏಟ್ಟು ವತಿಸದೆ 
5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಪ ಘಟಕ | ಬೇಲೂರು ತಾ. ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಪಂ ಬೆಣ್ಣೂರೆ ಪಿಶಿಸ್ತ ಜಾತಾ ಲೋನಿಯತ್ಲ ಡ್‌ ರಸ್ತ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಖಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 10.00 
5054-04-337-0-01-422-Dಿಕೇಜ ೪ಟಳ೪ [ಬೇಲೂರು 'ತಾ.`'ಮದಘದ್ದ ಗ್ರಾಪಾ"ಮ್ಲಾರಷಾಸ್ಥ್‌ಪರಷ್ಯ್‌ ಕಾನ್‌ ತನವ್ಯ್ಣ 
ಯೋಜಸೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 20.00 
$054-04-337-0-01-422-ವಿಲೇಜ ಘಟಕ |ನೀಲೂರು ತಾ. `ಅಕ್ಕರದಗ್ರಾಪಾ'ಗಡಾಂದಪರ ಪಾ ಕಷ್ಣ ನಾತ ಇಕ್‌ ಸರಾ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (96013) 30.00 [ವಿ ಸೀತಾರಾಮ್‌ ಕುಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
5054-04-337.-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಟಕ [ಬೇಲೂರು ತಾ. ಚಿಕ್ಕಡದೇದೊರು''ಗ್ರಾತ 2 ಎಸ್‌. ಬೊಮ್ಮಣಿಹಳ್ಳಿ ಶರಶಿಸ್ನ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ದ ನ & ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಚಿಶಿಮ 
ಯೋಜನೆ- ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕೆಲಸ, (ಸರಪಳಿ 0.50 ರಿಂದ 1.10 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) (96017) 25.00: [೫ವಿ:ಸೀಕಾರಾಮ್‌ 21.13 ಿಬ್ಣು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
5054-04-337-0-01-422-ನಿಜೇಷ ಘಟಕ [ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ 3 (9೬288) ಬೇಲೂರು ತಾ, ಹಗರೆ'ಗ್ರಾಪಂ ಕಳನ ಿ ರಸಿಯಿಂದ ಶಾಂತೆಲ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನಗರದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 11.00 
} 5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಖ ಘಟಕ (ರೇಲೂರು ತಾ `ಡೌಡ್ಗನದಪ್ಳ'ಸ್ರಾಪಾ`ಡಾತ್ಗಾ ತ್‌್‌ ರ್ನನ ಇತನ ಸ್ಪ ತನವದ್ದ FEBGO LE RCOS ESSE, 
168 | ಹಾಸನ ಯೋಜನೆ--ಎಸ್‌ಸಿಪಿ p 12.00 | ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್‌ ಬಿ.ಎಲ್‌ 1935 K 


'ಜೀಕಾಗಿದೆ 


32([7 2019-20 #ೇ ] 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಆ ಶಿರೀರ $೪ಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಜೆಂಟ? ಸಂಖ್ಯೆ ನ 'ಸತ್ರಿಗೆದಾರರೆ ಹೆಸರು ಸಾಲಟನ್ಸಿ | ಕವುಣಡಯ ಸುತ ಪೇಸಲನ್ನು 


465 ಜಾನ | 04-0--0-01-422-ರೇಜ ಹಕ |ದೇಲೂರು ತಾ "ಪಬ್ಭಾರ"ಗಾ ಪರಪಣಸರಳಾಪ್ಪದ "ಪರತ್ತ ತಾನ್‌ ಇಧವೈದ್ದ ಧಿಯಾ: 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 1200 


5054-01-337-0-01-422-D5ೇm ph | 
ಂಶೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


168 | ಹಾಸನ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಚೆಹಿಮ 


$054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಪ ಘಟಕ ಡ.ರಾಜುಚಂದನ" ಸಸಿ ವನಿಸಿದೆ 
UMA 3 1/-0-01 =: , ಖು ಲಾ 
169 ಹಾಸನ a ಳು 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
| 
ದೊಡ್ಡಮನೆ ಕಸ್ಪಕ್ಷನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಶೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
Cl 73.35 3 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ (ಬಿ.ಕೆ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ » ಅಚಿತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದೆ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಹಕಾಪಾಡ್‌'ಗ್ರಾಪರಸ 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಲೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಗುಡ್ಡ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿ"ರಸ್ತೆ`ಅಭೆಷೃದ್ವಿ ಉಕಾರ) 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ [ನ್ಯಾ 6-087) 'ದೇಲೂಶಿ"ತಎನೃಂಡ'ಗ್ರಾನಾ ಪತ್ತಾರ ಗ್ನನವಾನ್‌ ಸಷ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲಸ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ 


ಪೌಶಾರ್‌ ನ್ಗ ಗ್ರಾಪಸ ಪ್‌ ನನನ ನವನ 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 11.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಪ ಆಲೂರು ತಾ. ಹಬ್ದಾಳು ಗ್ರಾಪಂ ಹಬ್ಬಾಳು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ದಿ. 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಿಗೊಂಡಿಬೆ. 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 4.00 ದೊಡ್ಡಮನೆ ಕಸ್ಪಕ್ಸನ್‌ iy | § 
$054-05-7-0-01-422- ರೀ ಬೇಲೂರು ತಾ. ಕಳೇರಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಸಾಣೇನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಪ್ನ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ ಚರಂಡಿ (ಬಿ.ಕೆ ಪ್ರಭಾಕರ್‌ 3607 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿವಿ ನಿರ್ಮಾಣ. | § ” = ೪ 12.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
oR 5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಃಖ ಘಟಳ |ನೀಲೂರು ತಾ. ಕಳ್ಗೇರಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಎಸ್‌.ಎ ನಿಡಗೋಡು ಪರತಷ್ಟೆ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯೆ ಕಾಂಕೀಟ್‌ "ಕಸ 
180 ಣಾ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನಿರ್ಮಾ'ಣ 1200 
04070-01422 ಮೂಕ ಜಷಸಾಧ'ಗಾಪಾ ಹುಷಸಾಧನಕಷಾ್‌ಪನಸ ವ  ಪಾ್‌ತನನ್‌ಕ 
181 ಹಾಸನ Wi % CJ ಹ 4 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ. 2.00 
4 S054-04-137-0-01-422-Dಿಶೇಜ ಘಟಕ [ಪ್ಯೌಕೀಜ್‌- 9 (98377) ಅರಸೀಕಲೆ ತಾ. ಜಾವೆಗಲ್‌ ERECT ESE ETA TIN NN _ — 
142 | ಸನ ಯೋಜನೆ- ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಮಠದಹೊಸಳ್ಳಿ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿಹಟ್ಟಿ ಕುಮಾರಚಾರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭೋವಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ | 8.00 
Wy i $054-0-337-0-01 42-0 ೪೪ [ಅರಸೀರ ಠಾ ಬಾವಗರ ಹಾರನ್‌ ನಾಡಾ ಪರಯ ್‌ಡಗ್ಗಾನನ್‌ ಗಾಪದೆ ಸ್‌ 
183 ಸ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಬಸವರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ (ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ) ದೇವಿರಪುನವರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 7.50 


>]8 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ರಿರ್ಷಿಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂದೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


| = | 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಖ ೪೪೪ [ಅರಸೇಕರೆ ತಾ. ಜಾವಗಲ್‌ 'ಹೋಬಳಅರಕರ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೌನತಯಲ್ಲ್‌ಆಕಇರಾನಿಯಲ್ಲಿ್ತ್‌ 
ಹಾಸನ 


ಯೋಜಸೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ಕರತ `ಇಾವಗರ್‌ ಹೋ ` ಜಾವಗಲ್‌ ಪರಜಾಮ ರಹ 
[ಹಲುಮಿಡ ಪ್ರಕಾಶ್‌ಟವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 


186 

187 

188 

189 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
37-0-01-422-ನಿಶೇಖ! ಘಟಕ 

190 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಿಪಿ 

y 5054-04-337-0-01-422-ನಿರೇಷ ಘಟಿಳ 

191 ಹಾಸನ 


197 


ಅರಸೀಕರ ತಾ. ಜಾವಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಹಂದ್ರಾಳು ಪೆಂಚಾಯಿತಿ ಪೆರಿಮಿತಿಂ ಮಾಳ ೇನೆಹಳ್ಳಿ ರಮ್ಮ 
[ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಂಚಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (98399) 

ಕರಕರ ತಾ "ಜಾವಗಲ್‌ ಹೋವ್‌ಸರ್ಶಗ ಪಂಜಾರಕ ಪರತ್ತ ವಿಶ್ಷನಾಥನಾಯ್ಕಿನ`'ಮಸೆಯಂದೆ 
ಚಂದ್ರನಾಯ್ಗನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (೨404) 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿರೇಷ ಘಟಿಳ 
ಶೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಅರಸೀಕೆರೆ`ತಾ. "ಜಾವಗಲ್‌ `ಹೊಣಬಂಡಾ ರಾಮ `ಪರಪಯಳ್ಲಹವಾ್‌'ತಹಂದ 
ಜಯರಾಮ ನಾಯ್ಯನ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (98401) 


5054-04--337-0~01-422-ವಿಶೇಪ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಅರಸೀಕರೆ ತಾ. ನಾವಗಲ್‌ ಬಳಿ ಕರಗುಂದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗುಂದ ಹೆರಿಜನ 
ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (98405) 

ST STE ಜಾವಗರ್‌ `ಪರಡಾಡ ರಿಮಿತಿಂ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ಸೆಯ 
ಡಾಸರೆಟ್ಟರ ಮನೆಯಿಂದ ಪೆಡ್ದಭೋವ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ. (98406) 

ಹಾಸನ ತಾ ಸಾರಗಾಷ್‌ಪೊನ್‌ಕಾಂಡಕ್ಕ ಪರರ 'ನ ಪವ ಇರಾನವಾರ್‌ ಗನ ಇತನ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(93400) 

ಹಾಸನ ಸದ್‌" ಮಾೋಾ ನರಮಾಂಸ ಪರಷ್ಠ್ಣಈಾತ 
ಕಾಲೋನಿಯನ್ನು ಸ೦ಪರ್ಕಿಸುವ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ) 
(98119) 


04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-Dಿಬೇಪ ಘಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ- ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054~04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಕೇಪ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


TEI ON ಸ್‌ Sವಾ ಪಟ ಎಸ್‌.ಎ೦ೃಷ್ನ ಸಗರದ ಪಸ್ಟ್‌ ಹಾತ್‌ ಾಕೂನ 
ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸನ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ `ನೆಗರದೆ ಪರಔಷ್ಟ ನಾಕ ಾಕಾನ ಬಡಾವಣ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


——— 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಹಾಸನ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ತೆಟ್ಟೇಕೆರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಪಿ ಕಾಪಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಕಾಂಟ್‌ ರಸ್ತ ಮತ್ತು 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಖ ಘಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


10.00 


2049-20 ಸೇ 
ಅಂದಾಜು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಉಾಮಗಾರಿಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 
ಮೊತ್ತ ಘಿ ಬಿಯಗಡೆಯಾದ ಏಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು 
ಅಸುಬಾಸ 
5.00 
» ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
8.00 ಹಿ.ಎಮ್‌ ಶಿದಸ್ಸಾಮಿ 65.68 ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸದೆ 
8.00 
5.00 
5.00 
5.00 
8.00 ಧನಂಜಯ ಡಿ ಕಂರಣರಿ ಖೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
6.00 ಎನ್‌.ಸಿ. ಸಿದ್ಧಪಲ್ಲಪ್ಪ 6.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಎಸ್‌.ಆರ್‌ ಶ್ರೀಧರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ 
8.00 ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
8.00 ಧನಂಜಯ ಡಿ 6.80 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8.50 ಪ್ರಭಾನಾಯಕ ಕಮಗಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Kr ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಶಿಮ ಅಲ್ಲು 
2540 ಟಿ. 'ಮಧು ಬರಬೇಕಿದೆ. 
pS ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂಶಿಮ 
100.00 ನಿ" ತಮ್ಮೇಗೌಡ 47.31 ಹಂತದ ಕಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
10.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
Wi ii 
ಪುರುಷೋತ್ತಮ 31.33 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 


2019-20 ನೇ 
ಸಾಲಿಸಲ್ಲಿ ಕುಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂಶವನ್ನು 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು 
ಅನುಬಾನ 


| 
| 
| 
| 
| 
i 


Bd 


ಶ್ರಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಕ್ಕ ರಿರ್ಷಿಕೆ ಕಲಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ' ಸಂಖ್ಯೆ i 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುಮಗಾರಿ. ಕಾರ್ಮಾಗಿ ಸೂರ್ಣಣೂಂದಿದೆ. 


ಹ] 5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಜ ಘಟಂ [ಮಾಸನ ಈ: ಕಸಬಾ ಹೋಬ ಕನಹ 'ಪರನಷ್ಠ ಪತ ಇಮೋನಿ ಬಡಾನಣಾದಕ್ಷ ಇಂಕಾ ಕಮತ 
್ಟ ಕ್ರಿ el 


50%4-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಖ ಘಟಕ [ಶಾಸನ ಠಾ: ಹಾಸನ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ ಆಂನೇಡ್ಕರನಗತದ ನಂತ ರ್ಗ ಪತ್ತರ್‌ 
ಯೋಚಜನೆ- ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (98211) 66, ವಿ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಉಮಗಾರಿ ಪ್ರಗಶಿಬುಲ್ಲಿದೆ. 


30-07-0022ರ ಟಂ [ವಾಸನ ಪನ ಹಾನನ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ಸಾಷ್ಯಸಗ ರ ನತ್ಯ ನಗರರ್‌ ನನ್‌ ಕಪಪ ನ 


203 ಹಾಸನ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಗಿಪಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (98210) 62.00 |ಹೆಜ್‌ ಸಿ.ಜ್ಞಾನೇಶ್‌ ಉಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4s | 054-0-337-0-01-422-Dಶೇ ಘಟಕ ಪ್ಯಾಔ್‌-T O80) ದಾಸನ ಈ; ಸಾಲಗಡ `'ಹೆನವಹಲಸಂದ 3ಂಯಷ್ನ'ಡಾತ ಇತಾನಿಯಳ್ಲ 
204 ನಾನ? ಯೋಜನೆ-ನಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುಮಗಾಲಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
Nk [0-0-04 Nn ನಲ [ಶಾಸನ ಈ ಸಾಗು ಹೋಲ್‌ ನದ್ನಾರ ಪರ್ಣ ನತಕನ್‌ ನನ ಕಪಪ 
205 ಹಾಸನ s ನ ಗ p & ಈ r ಮೇಶ್‌ ಜಮಗಾರಿ ಪ್ರಗಗಿ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಭನ ಪ್ರಗಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಇಟ 5054-04-137-0-01-422-Dಕೇಪ ಘಟಿಳ |ನಾಸನ ಠಃ ಸಾಲ್ಸಾ ಹದ ಉಗಸೆಕಸ್ಟರ ಸರಿಕಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಸ್‌ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ಚರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕಾಮಗಂಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
TE 00 ಗ Je: yy e 3 ಇನವಾ: Ke me 
೨67 wos | 0-0-37-0-01-422-ಶೇಡ ಘಟಿಕ ಆಕಕರಗೂಡಿ`ಾಲ್ಗನ3ರಗಸತ ಮತ್ತ ಸತ ಮಕಾರು`ಸ್‌ಶಷ್ಠ ಪಾತ ನತಾನಹಾದ್‌ ನಾಡ್‌ oy Foyer ಫೋನೂ ಅಂವ ಎಲ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಬಿಪಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 7771 _ ಅಂತ್ಯುಂಗಳಿರ್‌ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 
208 wer | 04-0-337-0-01-422-Aಿಶೇಖ ಘಟಕ |ಅರಳಲಗೂಡು `ವಮಸ್ಸಪನ್ಯನ ಕಾವ್‌ ಮಾರನನರ ನನರ ಪಂ್ನ ಹಾಕಾ ನನ್‌ ನಾ ಸವ ಮಾನ ಮನ ಅಷ 
ಖಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ನಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕೀಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (91769) ig ಪಾಸಕಿಸಿದೆ 
209 | mee | o-o-2-ddu ಹಳ [ರಕರಸಾರು ಪ. ರಾತ್ನವಗ್ಗೆ ಪರರ "ಹಾರನ್ಸ್‌ ತ್ಸವ ಸರಸ್ಸ ಪತನಾ ಪತ್ತ - ಜ್‌ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ನಿಪಿ ಮಡಿಕೆಯೊಸಹಳ್ಳಿ ಪರಿನಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (91799) rosy ಬರಬೇಕಿದೆ. (ಎನ್‌.ಡಿ) 
240 ಮ 5054-04-337-0-01-422-DEೇu ಫಟಿ [ಅರಕಲಗೂಡು ಈ. ಪಮರಕಷೌಸಹ್ಳ್‌ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ' ಒರೆಗೊರು ದೊಡ್ಗಚಿ ಶಿಕ ನಾದಿ ಆರತಿವು ಐ | 
ಜೋಜನೆವಬನ್‌ಸಿ ಸರಪಳಿ 2.550 ರಿಂದ 4.200 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಾಂಬರಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (98764) 95.00 ಇಖವಸಿಸಿದೆ 
S054-04-337-0-01-422-ನಿಲೇಷ ಘಟಕ ಮ್ಯಾೀಜ್‌ TOR) sರಕವಗಾಡು ತಾ. ಪಳ್ಗಿಪಣ್ಟಟಣ ಹನ್‌ 'ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋ § 
211 ಹಾಸನ: ಭೂಟಸವಎಸಗನನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ನೂಣ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 ಕುಮಾರಿ ಹೂಟೋಗೊಂಡಿದಿ 
4 [04-0 37-0-01-422-Oರೇm is |ನರತವಗನಡು ಆರರಗಾಡ-ಮರನಇರ್ದಾಷಾಪ್ಸ ಕವದ ಹಾದ್ಗನನ್‌ ನಾಣ್ಯ ಹ Ki 
212 ನಾಸನ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ನಿಖಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸ0520 ರಂದ 0.808 ಮೀದರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 25.00 ವರಾ। . ಉಾಮಗಾಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
5054-04-337-0-01-422-Oಿರೇ ಘಟ [ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಆತ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಸಾಕೊನಸಡಳ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕ ಹಾಗಾ ಗತ್‌ರಾರರದಾಿತದಲರಾ್‌ 
213 ಹಾಸನ Smet zanibd ಸರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ¥ 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
si til 0A-0-37-0-0-22-ಿರೇನ ಘಟಕ [ಅರಕಲಗೂಡು ಈ ಮಶ್ಲಪಣ' ಫರ್‌ ಶಾಗಡಹಳ್ಳ ಗಾಮದ'ಪುಕಷ್ಸ ತತಾನಿಗಸಂರ್‌ಸಾ RNS ಹಾರಿಸ್‌ ಾನ್‌ತನಾರೇ 
ಯೋಜನೆ-ಏಸ್‌ನಿಖಿ ರಸ್ತೆ ಸ.0,00 ರಿಂದ 0.450 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (98206) 25.00 ಜಿಆರ್‌ ದೀನೇ 1.62 
Me ವಾ ಧರ ಸಾಹ್‌ ಈ: ಸನನಗವ್ಯನಸವಾಷಾನ ಸವ್‌ ನರಸನಾರ ಸಾರಾ ತ ನ್‌್‌ 2 FR | 
2158 | ಜಾಣ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಪಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ (98717) 140:00 | ಹೆಚ್‌.ಸಿ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ 54.67 ಕಾರ್ಮನರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
§ S0H-MNT-0-01-422-ನರೇ ಘಟಂ |ಲರಕವಗಾಡು ಈ ರಾ ಹೂವ ಮಾಡನಾರ್‌ರಸಷ್ಠ"ನಕ ನತೂಡಗಸಂರ್ಷಾಸುನ್‌ ಪಕ ಮ ರ್‌ 
216 ಹಾಸನ ieud-odiid ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (98195) 65.00 |ಹಜ್‌ ಹೆಚ್‌ ಶಿವಮೂರ್ತಿ 4.07 
$i REY AMATO dea whe [SETS SoM SSRN ps RESTA ಸಡಾ ಸರ್‌ ನಾವ್‌ ಕ್‌ Wee 4 ———— ಧಾರಾ ಮಾ ಕ 
2 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ [ಜೋಡಿಗುಲ್ಬಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಳ್ಳಿಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ದೇವಿಪುರ ಪರಶಿಷ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ "ಹೋಗುವ ನ: ಜಂದ್ರೇಗಿಡ ಬರಟೆಟಿದೆ. 
-~sd.mal Te ನನವ ನ es ಭಾ Ns PN we ಲ ಲ ಬ 3) 


ಖರ 


ಕ್ರಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆ ಶಿರ್ಷಿಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಚೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ [ನಲೂರ'ಈ`ಅಬ್ಯನ'ಗ್ರಾವ ಪಾಹಿ ಕನ ಇರೂ ನಂ ಇನುಗಾರ ಪತ್ತ ಾತ್ತಾಡ 
218 'ಹಾಸನ; ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕುಂಬಾರ ಕೊಪ್ಪಲು ಕಾಲೋನಿ (ಎಸ್‌.ಬೆಳ್ಳೂರು) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಖ ಘಟಕ [ಹಾಸನ ತಾ ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ವಪಂ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


219 ನನೆ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ನಿಪಿ (16855) 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಲಶೇಷ ಘಟಕ 
220 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422- 
221 ಹಾಸನ y ಖಿನೇಷ ಟಕ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಬ್ಯಾಕರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ನಿಡಿಗೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ.75460 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಕುನಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಕಿರುಹುಣಸೆ ಹ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 76231 


ಆಲೂರು ತಾ॥ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಪಂ ಸಿಂಥಧೂವಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 157166 


ಹಾಸನ 


K 
MN 
N 


ಧಣ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಪಂ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೊೋಧಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ನಂ: 

223 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಫಿಪಿ 93320) 
ತ 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಪ ಘಟಕ [ಆಲೂರು ತಾ॥ ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಸಾಣೇನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ನಂ: 

24 ಠಾ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 93191) 

RE 5054-04-337-0-01-422-ವಿಜೇಷ ಘಟಕ [ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-। (ಇ.ನಂ: 93320) ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಬೆಳಗೋಡು ಗ್ರಾಪಂ ಹಳೇ ಕಟ್ಟೇಪುರ ಪ.ಜಾ. 
225 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 

5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 

226 ಹಾಸನ ಹಳು ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಬೆಳಗೋಡು ಗ್ರಾಪಂ ಈಶ್ನರಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


2019-20 ನೇ 


ಅಂದಾಜು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 
ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಳರು | ಡುಗಡೆಯಾದ ಏವರಬಾಗಿ ನೀಡುವುದು 
ಅನುದಾನ 


ಹೆಚ್‌. ಮೇಗೌಡ 248 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಚಿಡಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
.ಎಂ.ರಾಮೆೇ N she 


ದ”*ವರಾಉು ಕಾಡುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸಯದ್‌ ಕಲೀಮ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಅಹಮದ್‌ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಚೆತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 


ಹಾವಕಿಸಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 


10.00 
ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 


Tl ವ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
¥ 63 
ಹೆಟ್‌ ಎಸ್‌ ಮಂಜುನಾಭ್‌ 7.6; sa 
ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಮಂಜುಸಾಥ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಟ್ಲು 


ಕೆ.ದಿಶ್ವನಾಥ 9.35 ನನನಲ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ | K 
227 ಹಾಸನ ಕ [ಲರ ತಾ॥ ಬಿರಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಜನ್ಮಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
Re 5054-04-137-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಬಿರಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಚನ್ನಿಗರಾಯನ ಕೊಪ್ಪಲು ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
228 ಯೋಜನೆ- ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
5054-04-317-0-01-422-ವಿರೇಪ ಘಟಕ |ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-2 (ಇ.ನಂ: 93433) ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ। ಬಾಳು ಗ್ರಾಪಂ ಬನವಾಸೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ 
229 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
5054-04-387-0-01-422- ಕ - § 
230 143 ನರದ ಫಟಿ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಕುನಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಹೊನ್ನಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 
ಯೋಜನೆ-ಐಸ್‌ಸಿಪಿ ( A: ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಎವ ಮಧಖಮಿನಮಿಮಾಹಿಯಬವಿನದಮಮಮಯಿಯೂಯೂ ನಹೀಮ್‌ ಬಾನ್‌ pA ls 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ Si ಇ 
231 ಚೋನಿಎನಿನಸಿಪಿ ಸಕಲೇಶಸುರ ತಾ॥ ಕುನಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಚನ್ನಯ್ಯನಕೊಪ್ಪಲು ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
$054-04-347-0-01-422-ಖಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಪಂ ಕೃಷ್ಣಾಖುರ - ಮಠಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
232 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-3 (ಇ.ನಂ: 93367) ಆಲೂರು ತಾ॥ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಸ್ರಾಫಂ ಕಾಗನೂರು ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ 
233 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಪಿಪಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಹಿ 


ಹಾಸಸ' ಆಲೂರು ತಾ॥ ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಪಳಗರಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೊಃನಿಗೆ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


H 


236 


237 


238 


239 


ಹಾಸನ 


ಶಾಸನ 


ಹಾಸನ 


ಹಾಸನ 


ಹಾಸನ 


ಹಾಸನ 


ಮ ವಮನ 


ಹಾಸನ 


ಹಾಸನ 


ಹಾಸನ 


5054—04-337-0-01-422-Dಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 


Te 
5054-04-337-0-01-422-ನಿರೇಷ ಘಟಿಳ 


3 2 


ಆಕ ರಿಷ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ' ಸಂಖ್ಯೆ 


S054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಪ ಘಟಿಕ 


ಅಲೂರು ಸಾ॥ ಪಾಳ್ಮ ಗ್ರಾಪಂ ಬೂದನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲೋನಿಗೆ ಟ್‌ ರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ " ಗ ನಹಳ್ಳಿ ಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನ 


ಆಲೂರು ತಾ॥ ಬೈಗಾಪುರ ಗ್ರಾಪಂ ಬಿಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಳಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


3054-03-737-0-01-422-ವಿಲೇಷಃ ಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಆಲೂರು ತಾ॥ ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಪಂ ಸಮದಾಲೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಉಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಲೇಷ ಘಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ನಿಪಿ 


poi ಹಾಸನ ತಾ॥ ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋ॥ ತ್ಯಾಗಟೂರು ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (93413) 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ದಿಪಿ 


ಹೇಮಂನ್‌ ಕುಯಾರ್‌ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಐವಷಿಸಿದ್‌ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಕಿನು ಬಲ್ಲ. | 
ಬರಬೇಕಿದೆ 
ETE ed 
5.04 'ಶೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿನು ಬಿಲ್ಲು 
ಉವಸಿಸಿದೆ 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 


ETSTEE ಪ್ಯೂಕೇಚ್‌-4 (96032) ಸಕಲೇಶಪುರ ತಈಾ॥ ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಪಂ ಮಳಲಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಬಾಗೆ ಗ್ರಾಪಂ ರಾಮನಗರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂತ್ತೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಜೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422- ಘಟಿಕ K Kp 
ಸ (-422-ಏಫೇಜ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಪಂ ಹಾಲೇಬೇಲೂರು ಉಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಯೋಜಚನೆ-ಎಸಸಿಸು ನೆ i ಈ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಆಲೂರು ತಾ॥ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಪಂ ಕಾಡ್ಲೂರು ೩ ಕುಡ್ಡೂರು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಪ ಘಟಕ [ಪ್ರೌಕೇಜ್‌-5 (96085)  ಸಕಲೇಶಫುರ ಈಾ॥ ಹೆತ್ತೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಮರ್ಕಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಂಶೋಣಸನೆ-ಎಸ್‌ನಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


5054-04-337-0-01-422-8 ) 
He ಶೆ ಫಲ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹೆತ್ತೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಕಿರ್ಕಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ Wi 3 ಸಣ್‌ 


5054-04-337-0-01-422-Dpೇ ಕ R 
ಲ ಬಶೇನ ಘಟಕ (95713) ಅಲೂರು ಸಾಗ ಪಾಳ್ಳ ಗ್ರಾಪಂ ಚನ್ನದಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಲೂರು ತಾ॥ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಪಂ ಬೂದನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


0-070-02 he 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ನಸಿಪಿ 


5054-04-137-0-01-422-ನಿರೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಖಸೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಆಲೂರು ತಾ॥ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಪಂ ಬಸಚನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


304-043-0022 ನಿರ್‌ ಘರ ; K 
ಫ್‌ ಆಲೂರು ತಾ॥ ಮಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಪಂ ನವಿಲಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಯೋಜನಗೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಆಲೂರು ಠಾ ಗಂಜಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಪಂ ಅಪ್ಪಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


5054-04-337-0-01-422-Dನಿರೇಣ ಘಟಕ 
ಂಯೋಜಸೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಇ॥ ಡಿ. ಕಣಗಾಲ್‌ ಗ್ರಾಖಂ ಹೂಸಹುರ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ 


S0A-0IN-0-00-422-NR ಘಟಕ ಪ್ಕೊಕೇಜ್‌-7 ( 9೨94೫) ಆಲೂರು 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿತು ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮೂರ್ಣಗೊಂಗಿದೆ ಅಬಿಗಿವು ಬಿಲ್ಲು 
ಬಾಬತಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಸರೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ, ಭಾಗ 
ಬಿಲ್ಲು ಪಾನಕಿಸಿದೆ. 


ಉಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಕಾಖಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ . ಅಂತಿಮ 
ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಎನ್‌.ಎನ್‌ ರಮೇಲ್‌ 


ತೂ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಲೇಷ ಘಟಕ 


ಯೋಜನೆ -ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಆಲೂರು ತಾ॥ ಮಡಬಲು ಗ್ರಾಪಂ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ . ಅಂತಿಮ 
ಬಿಲ್ಲು ಸಳ್ಲಿಕಟೇಳಾಗಿದೆ 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 


e 4 ಜಿ ನಿ 
AEE [ಆಲೂರು ತಾ॥ ಮಡಬಲು ಗ್ರಾ.ಪಂ ನೀಲನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


'ಅಲೂರು ತಾ॥ ಹುಣಸವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಹುಣಸವಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


5054-04~-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 


ಪು y ಚ e: ನಿರ್ಮಾಣ 
Wiad wikis ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಉಚ್ಚಂಗಿ ಗ್ರಾಪಂ ಬಾಚಿಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (96043) 


5054-04-337-0-0;-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ನಿರಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಕೆಲಗಳಲೆ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(95886) ike 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 


ಬೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(96003) 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಜೇಷ ಘಟಕ |ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-8 (98148) ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಮಳಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-Dಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 


ಬೂಜರೆ-ಎಸಸತಿ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಃ ಹುನಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಹೊನ್ನಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-10 (98132) ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಕುನಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಹಳಿಕೆರೆ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ಂಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಪಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಐ.ಅರ್‌ ಹರೀಶ್‌ 
ಕುಮಾರ್‌ 


ಹಾಸನ 
ಹಾಸನ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಅನೇಮಹಲ್‌ ಗ್ರಾಪಂ ದೊಡ್ಡಸತ್ರಿಗಾಲ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಾಣಿ. 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಆನೇಮಹಲ್‌ ಗ್ರಾಪಂ ಕೌಡಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-11 (98143) ಸಕಲೇಶಪುರ ಶಾ॥ ವಣಗೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಪಟ್ಲ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 9.00 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹೆತ್ತೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಹಳ್ಳಿಬೈಲು ಪ.ಜಾ, ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 10.00 


WS54-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ನಿಪಿ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಪಂ ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 700 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಪ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಸಯ್ಯದ್‌ ಖಲೀಂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಶಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಬರಣೇಕಿದೆ. 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ 


le ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಕುರುಭತ್ತೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 500 | 


ಕ್ರಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ 
{ 
Rl 5054-04-337-0-01-422-Dಿಶೇಹ ಘಟಿಕ 
269 ಥಳ ಯೋಜನೆ --ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
270 ಹಾಸ! ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-01-422-ನಿರೇಪ ಘಟಕ 
271 ಹಾಸನ 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


} 5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ನಿಪಿ 


S054-04-137-0-01-422-ವಿಶೇಪ ಪಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎನ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಲೇಪ ಘಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಹಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ನಿರೇಪ ಘಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಪ ಘಟಿಕ 
ಯೋಚನೆ-ಎಸ್‌ನಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 
278 ದಾಸನ | 


ಯೋಚಸೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
a i ಮಾ ಘಟಿಕ 
279 | ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಖಿ 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಹಿಪಿ 


AMANO AD-Odm ಘ್‌ 
ಆಲೂರು ಶಾ॥ ಡಿ. ಕಣಗಲ್‌ ಪಂ 
281 ಯೋಳನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ೫ 


$054-04-337-0-01-422-Dಿಶೇಪ ಘಟ್‌ 


282 ಯೋಜಸೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
್ಠ To AN-0-0-422- Den Fis 
283 3 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-01-422-Dcem wis 
284 ನಃ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
Wa 5054-04 -337-0-01-422-Dವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
225 ಹಾಸನ 


ಯೋಜಸನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಇರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜೌಸರ ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ? ಸಂಖ್ಯೆ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಬ್ಯಾಕೆರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕುಣಿಗಲ್‌ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೊಸಿನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ |ಪ್ಯಾಕೇತ್‌-6 (98113) ಹಾಸನ ತಾ॥ ಕಟ್ಟಾಯ ಹೊಗ ಬಾಚಿಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 


ಏರ್ಮಾಣ, 


ಹಾಸನ ತಾ॥ ಕಟ್ರಾಯ ಹೋ॥ ಗೊಳ್ಳನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಶಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹಾಸನ ತಾ॥ ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋ॥ "ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹಾಸನ ಈಾ॥ ಕಟ್ಲಾಯ ಹೋ॥ ತ್ಯಾಗಟೂರು ಪ.ಜಾ, ಕಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


[ಹಾಸನ ತಾ॥ ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋ॥ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹಾಸನ ತಾ॥ ಕಟ್ರಾಯ ಹೋ॥ ಚಿಕ್ಕಭಾಗನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿ ಶಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(98128) 


ಹಾಸನ ತಾ॥ ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋ॥ ಜಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋವಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (98131) 


ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌- 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


12 (98254)ಆಲೂರು ತಾ॥ ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಪಂ ಶಾಂಜಿಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 


ಆಲೂರು ತಾಃ ಡಿ.ಕಣಗಲ್‌ ಗ್ರಾಪಂ ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಆಲೂರು ತಾ॥ ಮತಬಲು ಗ್ರಾಪಂ ಬೆಳಮೆ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-3 (98257) 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಆಲೂರು ತಾ॥ ಮಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಪಂ ಬಲ್ಲೂರು ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 


ಗ್ರಾಪಂ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ 


| 


'ಮುಬಾಳು ಗ್ರಾಪಂ ಹುರುಡಿ ಪ.ಜಾ, ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಸ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(98190) 


ಆಲೂರು ಈಾ॥ ಅಬ್ಬನ ಗ್ರಾಪಂ ಬಿನ್ನಪಳ್ಳಿ ಸಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(98260) 


[ಆಲೂರು ತಾ॥ ಹುಣಸವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ತೊರಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಜಾ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಂ.(9£246) 
ಸ್ಥನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ, ಕಾಲೋಧಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(98251) 


ಆಲೂರು ಈಾ॥ ಮಲ್ಲಾಮರ ಗ್ರಾಪಂ ಬೋಸ್ಯೃ 


2019-20 ನೇ 
ಂದಾಜು ಮಾರಿಯ 
[2 pe PN ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ೫2 ಪ್ರಸ್ತುತ ಂಶವಸ್ಸು 
ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು 
ಅನುದಾನ 
10.00 
| ನಾ 
10.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
8.00 ಕಾಮಗಾಗಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹೇಮಂತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 
800 ಜೆಎನ್‌ 7.24 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
8.00 ಕಾರ್ಮನಿರಿ ಯೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3.00 ಕಾರ್ಮಣರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾನುಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿಟೆ ಅಚಿಸಿದು 
a ಹೇಮಂಶ್‌ ವಸ್‌ 
8.00 ಹೇಮಂತ್‌ ಹೆಚ್‌ .ಎಸ Si 
ಶಮಂತ್‌ ಪಸಾದ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಚೆನಿಮ 
3.00 ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌ ಬಿಲ್ಲಾ ಬಾರಿಸಿದೆ 
3.00 
ಕಾಸುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಗಿಸು 
ಸ್‌ ಎ ಕ 
800 ಸುಪಎಸ್‌ ಸರೂಪಾಕ್ಷ 'ಬಿಲ್ಗಿ ಹಾವಹಿಸಿದೆ 
3.00 
ಔರ ಜಿ.ಎನ್‌ ಶಾಂತರಾಜು SN RN ಕಾಮಗಾರಿ ೂರ್ಣಗೊಂಗಿಡೆ. ಅಂತಿಮ 
ik ಬಿಲ್ಲು ಬರೀಕನೆ. 
6.00 
3.00 [ದರ್ಶನ್‌ ಕೆ.ಎ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
6.00 ಸಂತೋಷ್‌ ಕಾಮಗಂರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
25.00 |ಟಿ-ಪೆಂಕಟೇಶ್‌ 19.48 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


6.00೦ ಪ್ರದೀಪ್‌ ಎಮ್‌.ಎಸ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 


= ಮನಿ 
ತ ೨ 2019-20 ಣೇ 


ಅಂಬಾಟು ಸಂಬಿನಲ್ಲಿ ಉಮಗಳಿರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂಶನನ್ನು 
ಕ್ರಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಳ್ಳ ಶಿರ್ಷಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಚಿಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಜನರು $ 
ಅನುದಾಸ 
5054-04-337-0-01-422- p KM 
286 | as | ಮಘಾ: ಟಕ [ಲ್ರೂರು ತಾಃ ಮಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಪಂ ಮಲಗಳಲೆ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (98249) 8.00 5.42 ಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಿಪಿ 


ಆಲೂರು ತಾ॥ ಮಚಬಲು ಗ್ರಾ.ಪಂ ಜೆ.ಬೆಳ್ಳೂರು ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, (98169) | 500 [ee ಸುಂದ್ರೇಶ್‌ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಪ ಘಟಕ 


SENS, [ಆಲೂರು ತಾ॥ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಪಂ ಹರಿಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(98248) 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಆಲೂರು ತಾ॥ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಪಂ ಕಿತ್ತಗೆರೆ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂತೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಂ.(98197) 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 
ಯೋಚಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಆಲೂರು ತಾ॥ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಪಂ ಕುರೇಗಾಲ್‌ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಂ.(98182) 


ಆಲೂರು ತಾ॥ ಗಂಜೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಪಂ ಸಂಸೋಗೆ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ಥೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(98252) 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಖಿ 


3054-04-337-0-01-422-ನಿರೇಷ ಘಟಕ [ಸಕಲೇಶಪುರ ಈ॥ ಬೆಳಗೋಡು ಗ್ರಾಪಂ ಈತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ. ಕಾಶೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಯೋಜಸೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ:108704) 


ಕುರ್ಯದೇನ ನೀಡಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪಾದಂಬಿಸಬೇಕಿದೆ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಕುಣಿಗಲ್‌ - ಬುಗಡಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಹಿಪಿ ಸಂ;108091) 


| 5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಪಂ ಮಳಲಿ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನಂ:102757) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಈಾ॥ ಕೆರೋಡಿ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ:102362) 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಿಳ 
ಯೋಜನೆ- ಎಸ್‌ಸಿ 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಲೇಪ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಮರಡಿಕೆರೆ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ:101836) 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹೆಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ ಸಮುದಾಯ ಭಪನದಿಂದ ನಿರ್ವಾಣಯ್ಯ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ 


ಹಾಸನ 
297 | ಹಾಸ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಗಿಪಿ 
Bios S007 -0-0-A2- De WHY 
28| ಕಾ ಯೋಜನೆ- ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
one 0 037-0-01-42-ನರೇಡ ಫಟಿ [ಪ್ಯಾಕೇಟ್‌ : (109340) ಸತಲೇಶಮರ ತಾಃ 
299 ಯೋಜನೆ -ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 


[NOAM Ddeal wid 
300 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422- ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 
ಯೋಟನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಜೇಷ ಘಟಕ [ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-15: (102428) ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಕಾಕನಮನೆ (ಭಕ್ಷನನಮುರ) ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ke iv. 


301 ಹಾಸನ 


ಹಾಸನ 
302 ಯೋಚನೆ -ಎಸ್‌ಸಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 


> PE 2019-20 ಸೇ 
ಕ್ರಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಳ್ಳ ಶಿರ್ಷಿಕೆ ಮಗಾರಿಯ ಡ್‌ಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ? ಸಂಚ ಪತರ 


ಖಿಪರವಾಗಿ ನೀಂ್ರದು 


$054-04-337-0-01-422- Des HHS 
i 2-ನಿರಹ ಘಟಕ [್ಯಲ್ರರಮುರ ಅಃ ಬಾಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಂಕ್ರೀಟ್‌ ಆಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಗು. 


ಮಗಾ!) ಮ ಸೊಂಡಿ! 
303 ಕಕಾಸನ ಮೋಟನೆವನನ್‌ನಿಖ [ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿಜೆ 
S05A-0-337-0-01-22- Oden POF | ನ | ಸಹಾ 
304 ಹಾಸನ REA ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಕಾಕನಮನೆ ಊರಿನ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
5 ತಾ॥ ಅನಿಗಳಳೆ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀ!್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
305 ಹಾಸನ weiss ಅಲೂರು ತಾ॥ ಅನಿ ಪ.ಜಾ ನಿಃ ಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


3054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಪ ಘಟಕ |ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-16 : (102394) ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಹೆಬ್ಬಸಾಲೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ -- ಹೆನ್ನಿ - ಗಾಣದಹೊಳೆ 


'ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
306 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಸಿ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂತ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ. g 
5054-04-337-0-01-422-. pe ] 
307 I Fi ಸಕಲೇಶಪುರ ಈಾ॥ ಚಿಕ್ಕಕಲೂರು ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ 8೦ಕೀಟ್‌ ರಸ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 
ಯೋಜನೆ- ಏಸ್‌ನಿಪಿ k) ಟಿ Ad 
5054-04-337-0-01-422- ಶೇಡ TF ಕ § 
308 WN ಸಕಲೇರಹುರ ತಾ॥ ಬ್ಯಾಕರಿವಳ್ಳಿ ಪ.ಟರಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಲಕ್ರೀಟ್‌ ಕಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


5054-04-337-0-01-422- 
TENA ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಕೆಸಗುಲಿ ಪ.ಜಾ, ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರರಾಣ. 


309 orchid ಕುರ್ಮದಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
5054-0143702 Dee ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌]: ೧0749)೮ಲೂರು ಕಾ ಬಹ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೊರಳ್ಳಿ ಕಾತೂನಿಗೆ ಇಂಕ್ರೀನ್‌ ರಸ್ತೆ ಗ 
ಶೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ನದ 
ನನನನಾಮನಮಸಯೂಮೂಮಮಿಮಿಷೂ ಮೂ ಭಾಮಗಾರಿ ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
5054-04-337-0-01-422-Oem ಇ K ¥ SE ಹೆಚ್‌.ಕೆ ರಾಜಣ (ಸಮೃದ್ಧಿ 
311 ಹಾಸನ its ಆಲೂರು ತಾ॥ ಕಾಟಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 2 ) 
504-087-0012 ಮ EE pi 
312 ಹಾಸನ SMM ಆಲೂರು ಈಾ॥ ಬೂದನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಸೆ ನಿರ್ಮಣ. ಕಾಮಗರಿ :ಯೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
“oso 7-00-2 Oa § i 
ಕೇಜ್‌ -18 (102409 ು ಠಾ ಟಿ. ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪ. ಲೋನಿಗೆ ಕಾ: ನಿರ್ಮಾಣ. 
313 ಹಾಸನ pes ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-18 (102409)ಆಲೂರು ತಾಃ ನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಉಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿ 
WN 0403700422 ತಾಪನ ನ 
314 ಹಾಸನ i ಟ್ಟ 22-ವಿಶೇಹ ಘಟಕ [್ರೂದ್ಬು ತಾಃ ತೊಗರನಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 10.00 
ki; ಯೋಜನೆ-ಖಏಸ್‌ಸಿನಿ ಣ್‌ Y ಹೆಚ್‌.ಕೆ ರಾಜಣ್ಣ (ಸಮ್ಯ; 
ಬನ ನಾವನಾಾನನವಾನನನಾಾನೂಮಾಮಂಾಖಭನನೂಜನಡಮವವಮಯ ಎ Me! ] ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಲಾಲ್ಲಿದೆ 
5054-04-337-0-01-422-ನಿರೇಷ ಘಟಿಕ R NN ಪ್ರಕ್ಷನ್‌) 
315 ಹಾಸನ RUS ERE: ಆಲೂರು ತಾ॥ ಹುಣಸಪಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ, ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ನ್‌ 509-09-337-0-01-022- Oe i ie - 
ಟಿ ಡೆಚ; .ಜಾ, K ಸ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿ: ಣಿ. 
316 ಹಾಸನ EH ONE ಅಲೂರು ತಾ॥ ಬೇಡಚವಳ್ಳಿ ಪ.ಣಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
K 00-0-0122 wis | ಷಭ KS ( RR ವ & 
317 ಹಾಸನ ನವನ್‌ ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-19 : (102399)ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹಳೇಕೆರೆ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


i ಕಾಯಗಾರಿ ಯೋರ್ಣಗೆಣಂಡಿದ 


5054-03-337-0-01-422-ವಿಶೇಡ ಟಿಸ್‌ R 
ಸಕಲೇಶಪುರ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ರೆಸ್ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
318 ಹಾಸನ ESN, ಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹೊಸಕೆರೆ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ 


3054-04-337-0-01-422-ನಿಲೇಷ ಘಟಿಕ |ಪಾಸನ ತಾ: ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಪರಿಸಿಷ್ಟ ಪಾ ಕುೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಥೆ ಮತ್ತು 


ಕಾರ್ಬ್ರಣಸರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಯೋಜಸೆ-ಎಸ್‌ಸಿಸಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (108684) 


ಕ್ರಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು 
320 ಹಾಸನ 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಯೋಜನೆ- ಏಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಶಾಸನ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 


324 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪುತ್ತು ಇಂಂಕಿಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಲೇಷ ಘಟಕ |ಹಾಸನ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗುಂಡೆಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗುರಿ. (108386) 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಜೇಷ ಘಟಿಕ [ಹಾಸನ ತಾಃ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗೌರಿಕೊಪ್ಪಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (108551) 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಖ ಘಟಕ |ಹಾಸನ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿಶಿ 'ಹರಳಹಳ್ಳಿ-ದಾಸರಕೊಪ್ಪಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (108469) 


'ಇಂಡೆಂಟ್‌ (108202) ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆಲ್ಲುಬ್ಯಾಡರರಗಳ್ಳಿ-ಶ್ರವಣೂರು- ಮಂದಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ 
[ಗಾಂಧಿನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟಿನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ಲಸ್ತೆ 
ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (೫.ಮೀ0.10 ರಿಂದ3.14) 


2019-20 ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಭ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 


ಹಾಸನ`ತಾ:ಹೆಚ್‌.ಮೈಲನಪ್‌-ಹರೇಕಡ್ಲೂಡ"ಕಸ್ಸ ೯'ನೋಡಿಪ್ಳ ಇರಾನ್‌ ಹ 
ರಿಂದ 0.80 ರವರೆ! ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲಸ. (ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಠಸೆ) (108856) 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಹಾಸನ ತ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಮೆಳಗೋಡು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


(108670) 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಜ ಘಟಕ |ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜಸಶಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಕಲ್ಲುಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ವಡ್ಡರಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಾಣ (112756) 


5054-04-337-0-01-422-ವಿೇಷ ಘಟಿಕ [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕಮೇದೂರು ರಸೆಯಿಂದ ಬಳ್ಳೂರು (ಬಿ.ಹೊಸಳ್ಳಿ) 


ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (112761) 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-1 (114491) 1)ಸಕಲೇಶಷುರ ಶಾ॥ ಹಳ್ಳಿಯೂರು ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


2) ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಈಚಲಬೀಡು ಪ.ಜಾ, ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ವಳಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ವಳಲಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (114493) 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
ನ | -037-0-01-422-Oರೇಷ ಘಟಕ 
328 K ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
ಹಾಸನ 
329 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ (114443) 
sons | S054-0-7-0-01-422-Dಶೇಜ ಘಟಕ 
330 i ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
ಹಾಸನ 5054-04-337-0-01-422-Dಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 
33% ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 
ಸ; 
332 ಹಾಸನ: ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
333 ಹಾಸನ್‌ 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಜೇಷ ಘಟಕ hh Wa 
334 ಹಾಸನ WANS 2) ಸಕಲೇಶಪುರ ಕ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಹುಲ್ಲೇಮನೆ ಖ. 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 


335 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಖಿ 


ಹಾಸನ್‌ 


5054-04-337-0-01-422-ಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-2 1)ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಐಗೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಚಿಕ್ಕಕಲ್ಲೂರು ಪ.ಚಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 


ನಿರ್ಮಾಣಂ. (114667) 


ನ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-3) ಆಲೂರು ತಾ॥ ಹುಣಸವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಕಿರಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ. ಕಾಶೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ,( 
114666) 


ಆಲೂರು ತಾ॥ ದೊಡ್ಡಕಣಗಾಲ್‌ ಗ್ರಾಪಂ ಉಮೇದರಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(114465) 


IRIN 


71,73 ಹರ್ಷಿತ್‌ 8 
12.00 ಜಿ.ಜಿ ದರ್ಶನ್‌ 
30.00 ವೈಟಿ ದ್ಯಾವೇಗೌಡ 


13.00 
10.00 ಭಾನುಪ್ರಕಾಪ್‌ ಬಿ.ಎಲ್‌ 


10.00 
ಕೆ.ವೈ ಸಂತೋಷ್‌ 


13.00 


3.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಂರ್ಯದೇರ ನೀಡಿದೆ 


ಕಾರ್ಮಸರಿ ಪ್ರಗಶಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿಡೆ 


ಕಂರಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಲಜ್ಳ ಶಿರ್ಷೀಿಕೆ 


5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಹ ಘಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಕ್ರಸಂ ಾಲ್ಲೂಕು 
337 ಹಾಸನ 
ಹಾಸಸ 
ಹಾಸನ 


S054-06-137-0-01-422-ನಿಕೇಪ ಘಟಕ 
ಯೋಜಸೆ-ಏಸ್‌ನಿಪ್ರಿ 
S054-04-137-0-01-422-ನಿರೇಹ ಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
S054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ' 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
S034-04-337-0-01-422-ವಿಜೇಪ ಘಟಿಕ' 
ಯೋಜನಿ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


346 
347 
348 ಹಾಸನ 
349 ಹಾಸನ 
[a ನಾ 
es 
ಹಾಸನ 
ಶಾಸನ 


S0A-02-7-0-01-422- Oe ಘಟಕ 
ಯೋಜಸೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


S054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422-Dಿಶೇಪ ಘಟಕ 
ಯೋಜನ್‌ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


3054-04-337-0-01 4 22-ವಿಶೇಘ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ- ಎಸ್‌ಸಿಖು) 

S054-04-337-0-01-422-Dಿಲೇಖ ಘಟಕ 
ಯೋಚನೆ- ಏಸ್‌ಸಿಪಿ 


S0%4-04-137-0-01-422-Dew Fs 
ಶೋಜನೆ-ಬಸ್‌ಸಿಪಿ 


3054-04-337-0-01-422-ವಿಕೇಪ ಘಟಕ 
ಯೋಟಣಜನೆ- ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-422- Ora PUN 
ಂಯೋಜಣನೆ- ಎಸ್‌ಸಿ.ಪ್ರ 


5054~04-337-0-01-422-Dಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 
ಯೋಚನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 

5034-04-347-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಟಿಕ್‌ 
ಯೋಟನೆ-ಏಸ್‌ಸಿಪಿ 

5034-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ 
ಯೋಜಸೆ-ಖಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಇರ್‌ 
ಕಂಯಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ? ಸಂಖ್ಯೆ 


2019-20 ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ತ್ತ ಬಿಯಗಡೆಯಾದ 
———— sik 
ಅಲೂರು ತಾ॥ ಮಡಬಲು ಗ್ರಾಪಂ ಬೆಳಮೆ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ೮ಸ್ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(114708) 10.00 |ನಿಜಯ್‌ ಸನ್‌ ಜೆ 
ಅಲೂರು ಠಾ ದೊಡ್ಡಣಗಾಲ ಗ್ರಾಪಂ ದೊಡ್ಡಕಣಗಾಲ ಪ.ಜಾ ಕಾಮೂನಿಗೆ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ | €: 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಗರು 


ನಿರ್ಮಾಣಂ.(113329) 


ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀದಿದೆ 


ಕಾರ್ಯಜೇಖ 


ಹಾಸನ ತಾ: ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಚನ್ನಂಗಿಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕುಲೋನಿಂಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಸೆ ಮತ್ತು 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (111795) 


ಕಾರ್ಮನಿರಿ ಹೂರ್ಣೂಂದಿದೆ 


ಹಾಸನ ತಾ: ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಅಂಕಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (111798) d 


ಕಾರ್ಮಸಿರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹಾಸನ ಕಾ: ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಸುಲ್ಲದೇವರಪುಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (111793) 


ಹಾಸನ ತಾ: ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಮುಕೂಂದುರು ಪಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಬಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ ಮತ್ತು 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (111797) 


ಸಡ.8ೆಲಸ ಪ್ರಗೆಹಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಸಡಿ8ಲಸ ಪ್ರಗಸಿಯಲ್ಲಿದಿ 


ಹಾಸನ ಠಾ: ಕಟ್ಟುಯ ಹೋಬಳಿ ಗೊರೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಕೆ ಮತ್ತು 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (111796) 


ಸಿಡಿಕೆಲಸ ಪ್ರಗಶಿಯ್ಲಿದೆ 


[ಹಾಸನ ತಾ: ಕಟ್ಟುಯ ಹೋಬಳಿ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಪಂಸಿಷ್ಠ ಜಾಡಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (111799) 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಕೆ ಮತ್ತು 


ಸಿರಿಕೆಲಸ ಪ್ರಗಹಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ನಿಪಟ್ಟದಿಣ ಹೋಬಳ ದಹದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮನ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ 
ಸಂಪರ್ಕೀಸುವ ರಸೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (114580) 


ಹಾಗೂ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕೀಸುಪ ರಸೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (114587) 


ಚರಂಡಿ ಕಲಸ ಪ್ರಗಹಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ವಾ 


ಚರಂಡಿ ಕಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಬರಗೂರು-ದೊಡ್ಡಬೆಮೃತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುದುಗನೂರು 
'ಕುಪಲು ಕಲ್ಲು ಗಣಿಯ ಮಾರ್ಗ ಜೆಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋದಿ ಮತ್ತು ಮುದಗನೂರು ಕಾಪಲ್‌ ರಸ್ಥೆಗೆ 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (114608) 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಣನೂರು ಹೋಬಳಿ ಎಲಿ.ಕೆ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಲವಾಡಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಬಾಕಿ 
ಉಳಿದಿರುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (111150) 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಬಾಗ್ಗಾಳು ಗ್ರಾಮುದಿಂದ ಬೈಸೂರು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ 
ರಸ್ಸೆ ಅಭಿಪೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (114631) 


ಹೋಬಳಿ ಮಸೂರು ಕಾಲವ ಸ೦ಬರ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿಪ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


(064) ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಾಲ್ದೂಕು. ಪಳ್ಳಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮುಕ್ಕನಡಳ ಗಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಃ ಕಾಪುಗಾರಿ. 


ಕಾರ್ಮದಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಚರಂಡಿ ಕಲಸ ಪ್ರಗರಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಚೆರಂದಿ ಕಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಚರಂಡಿ ಕಂಸ ಪ್ರಗಪಿಯಲ್ಲಿದೆ | 


ಈಮಗಾರಿ ಪ್ರಗಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ (1069)  ಹೂಳಿನರಸೀಷುರ ತಾಲೂಕು. ಹಳ್ಳಮ್ಯಸುರು ಹೋಬಳಿ, ಕ.ಮುದ್ಧನಹ್ಕ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಯೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಡಿಮ 
ಪಾವಟಗಿಗೆ 


ಹೆಟ್‌.ಎ ಶಿವಃ 13.21 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಇ 
'೦ಡೆಂಟ್‌ ಸಂ ; (110615) ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಹಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೆರೆಗೋಡು 
"ಇ (110615) ಕ, ಹಳ್ಳಿಮ್ಮು; ಚಂದ್ರೇಗೌಡ 


೯ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಗ್ರಾನುದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಚಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಣ 


ಕಾಮಗಂಡಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


Ce 


ಕ್ರಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕಿ ಕುಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಣೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿತೇಜ ಘಟಕ |ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ ;(110651) ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಳ್ಳಿಮ್ಮೆಸೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮಾದೇಶ್ವರ 


ಸನ 
| ಯೋಚನೆ -ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸ್ತಿ ಬುಲ್ತ್‌ 

ಘು 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಿಳ [ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-॥; (1)ಹಾಸನ ತಾ: ಉಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಶಾಂತಿಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
355 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, (109187) 

RRA 5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಿಕ |(2)ಹಾಸನ ತಾ: ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳ ಮಲ್ಲಗೋಡನಟಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
356 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಖಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರಾ. 
್ಯ NE 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ |(3)ಹಾಸನ ತಾ: ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಹುಳುವಾರೆ ಪರಿಶಿಪ್ಪ ೀನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


55.00 


2019-20 ಹೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಶವನ್ನು 
ಳು ಅಡುಗಡೆಯಾದ ವಿವರಬಾಗಿ ನೀಡುವುಯ 
ಅನುದಾನ 


ಎಸ್‌.ಸಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಜೇಷ ಘಟಿಕ [ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-2: (1)ಹಾಸನ ತಂ: ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಾಲದಹಳ್ಳಿ :ಕರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 


55 00 


S Narayana Reddy ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದಿ 


358 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (109382) 

5054-04-337-0-01-422-ನಿಜೇಷ ಘಟಿಕ [(2)ಪಾಸನ ಠಾ: ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಯಂದ ಮೂಸಿರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಕ್ತ 
359 ಯೋಚಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2,60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 

5054-04-337-0-01-422-Odea phe ಕ 4) ಹಾಸನ ಶು ದುದ್ದ ಹತ ಜಾ ಸ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಚಾಕಿ ಕಾಲೋನಿ ಯಂದ 
360 ಮೂೋಅನೆ-ನಸ್‌ಹಿಪಿ ನೀರವಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಈರಲಗುಡಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಶಿಷ್ಛ ಜಾತಿ 


ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ, (113031) 


SR 5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಿಕ |(2) ಹಾಸನ ತಾ; ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಜೋಡಿಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
361 ( ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಹಾಗೂ ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ 


5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ |ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-4: (1)ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ತಿರುಪತಿಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಪ್ನ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ಟೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 


ನ 
362 ನ ಯೋಜನೆ -ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ (110452) 
36 wi 3054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ |(2)ಹಾಸನ ತಾಃ ಮಗ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಟೋಚ್‌ ಸ್ಥೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಲಸ 
484 emit 5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ |(3)ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ 
ERE 5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -5: (1)ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಗಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಏರಿರಿಷ್ಟ ಜಾಶಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
365 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ (110449) 
Fe ಮ 5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಿಳ (2) ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಟ್‌ ರಸ್ಪೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ [ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ, 
ಈ, N e ಛು ಸ್ಯ ಸೆಯ ಚಿಟಿ 
5054-04-337-0-01-422-Duesi phe ಪ್ಯಾಕೆಜ್‌ -01(112037) 1)ಹೊಳಿನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲ್ಲುದ್ಯಾಚರಹಳ್ಳಿ-ಪ್ರವಣೂರು-ಮಂದಗೆರೆ ರಸ್ಸೆಯ ಚಿಟ್ಟನೆಹಳ್ಳ 
367 ಹಾಸನ RS ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕಲ್ಲುಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕೆಲಸ, (ಕಿ.ಮೀ 3.24 ರಿಂದ 3.625 ರವರೆಗೆ). 
WSR 5054-04-337-0-01-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ |(2)ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
368 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಖಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಜಾನ | 4-337-0-01-42-ನರೇಷ ಘಟಕ [(ಸ)ಯೊಳಿನರಸೀಪರ ತಾಲ್ಲೂರು ಕಬ್ಬಿನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕಿನ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
369 ° ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
370 sd 5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -2:(112046) ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಟಿ, ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಯಾರಿ) ಯಂದ 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ದೊಡ್ಡಕುಂಚೇಕೊಪ್ಪ ಲು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


70.00 

99.00 
ಶಿವರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 

60.00 

60.00 
ಎಂ ಶಿವಶಂಕರ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 

55.00 
ಎಂಬ್‌ ಕಾವೆಗಾಕಗತಯಳ್ಲಿಡೆ 

55.00 
S.Narayana Reddy ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 

55.00 

60.00 

95.00 


G Marana Baidu ಕಾಮಗಾರಿ ಪಗತಿಯಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಖ ಯಂಶನನ್ನು 
ಕ್ರಸಂ ತಶಿಲ್ಲೂಕು 
ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು 
en | 05-04-337-0-01-422-Oಿರೇಜ ಭಹತ | (2)ಹೊಳಿನರಹೀಪುರ ಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷೀಪುರ ಪಂಶಿಷ್ಟ ಶತಿ ಕಾಲೋಧಿಯಗ್ನ ಕಾಂಕ್ರಿನ ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಚರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ § | 
371 ಪ ಯೋಣನೆ-ಎಸ್‌ಗಿಪಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
054-01-337-0-00-422-Dem wb [S0ಡ೦ವ್‌ ನಂ090) ಪೂಳನಯಮರ ತಾಲ್ಲೂ ಬಟ್ರನಡಳ್ಳಿ ಪರಶಿನ್ನ ರಾ ಇಾನೂಭಿಯನ್ಲಿ ಚರಂದ ಮತ್ತು - Wk 
i 3 3 ಕ್‌ ಹ ಉಮೇಶ್‌ ಕಾಮಗಂರಿ ಪ್ರಗಶಿಯಲ್ಲಿ 
372 | ಹಾಸನ ಯೋಜನೆ-ನಸ್‌ಸಿಪಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ, 19000 | ಹಜ್‌ ರ 
§ S0H-04-7-0-01-422-Oea Pus [sodou ಸಂiloie) ಸೂಳನರಸೀಮರ ಟಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚಡ್ಕರ ನಗರದ ಪಂಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಮೋನಿಯನ್ಲಿ R 
ಸಿ ಉಮೇಶ್‌ 'ಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತೀ: 
373: | ಹಾಸನ ಯೋಜನೆ -ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸೆ ಮಶ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 180.00 ಜೆಡ್‌ಸಿ ಉನಿ ಕಳಗ 'ಫೆಗಹಿಯಲದ 
y 05-04-337-0-01-422-Aರೇಪ ಘರ ು ೦ಟ್‌ ನಂ॥॥890) ಪೂಳನರಸೀಯುರ ಪಾಲ್ಗಾಗು ಹುಚ್ಚನಕಪಲು ಪಂಗಿಷ್ನ ಜಾತ ಕಾಮೊನಯನಿ | 
374 ಯೋಜನೆ -ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾನುಗಾರಿ. } 
ವನವಾಸ ಹೆಚ್‌.ಸಿ ಉಮೇಶ್‌ 
5054-04-337-0-01-422-ನಿಲೇಪ ಘಟಕ | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ತಿಪ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
375 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ನಿಪಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
5054-04-337-0-01-422-Odea pis [anges nod ನಂ(॥8205) ಹೊಳನರಸೀಪುರ ಶಾಲ್ಣೂಣ ಕಟಗನಪಳ್ಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಮೋನಿಯ್ಲಿ 3 
Soi ಯೋಜನೆ -ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಂಕಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
3054-04-17-0-01-422-Dಿಶೇಖ ಘಟಕ |ಹೊಳನರನೀಸುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಶೋನಿಂಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಣ್‌ ರ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ನ is 
377 ¥ be al )” ಮಃ UN LE 
'ಯಡಜನೆ-ಬಸಗಿಪಿ ಮಗಳ: 06.02,2020ರ೦6ು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
505-0-7-0-01-422-Dಿರೇಜ ಘಟಿ [ಹೊಳನರೂನುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯನ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
3 ಯೋಜನೆ-ಏಸ್‌ಸಿಮಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 50.00 
ರ be 
5054-04-337-0-01-422-ದಿರೇಹ ಘಟಿಕ |ಖ್ಯಾಕೀಜ್‌-1 (1) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗಿನೆಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳ ಬಳದರೆ (ಬೆಟ್ಟದಪುರ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
379 ಯೋಟನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ಟೋಜ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಐಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 110130) 90.00 
ee ಮೂ D.H.Veruna ಕಾಮಗಾರಿ 
5054-04-337-0-01-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಿಕ |(2)ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಖಾರನಹಳ್ಳ ನೆಚ್ಚಿತರೆ, ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ, ತಿಪ್ಪೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಛ ಜಾತಿ 
380 ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಆಭಿನೃದ್ಗ 00 
s | 50548-06-137-0-01-422-Dಿಶೇಣ ಘಟಿ [ಪ್ಯಾಟ್‌ : (1ನ್ನುರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಂಡಿಗನೆಸಳ್ಳಿ ಹೋಬ ಅಪ್ಟೇಣಯಿ ಮತ್ತು ಉದಯಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ | ia 
A ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಗಿಪಿ [ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ 110131 ) 7000 
0070-01-42 Om is ನ A 
382 ಖೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 50.00 D.H Varuna ೫ ಪ್ರ 
S0s-01-137-0-01-42-Adea ಘಟನ [ನಮುರಾಯವನ ತಲೂರು ದಂಡಿಗನಪಳ್ಳ ಹೋಬ ಕಶಿಂಗನಷ ಮತ್ತು ಪಮವನನನ್ಳ ಕಾನ್ಯಮ ಪಂಕ ಆ 
383 ಫಾಸಂ ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಪ್ಟೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ [3 60.00 
5051-09-337-0-01-422-ವಿಶೇಪ ಘಟಕ |(ಬಂದೆಲಟ್‌ನಂ 114600) ಹೊಳೆನರರೀಪುರ ಟೌನ್‌ ಪರಿರಿಪ್ನ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನ (ಸ್ಥೀಸರ್‌ ಕಾಲೋನಿ)ಯಿಂದ 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


$054-04-337- 
ಯೊ 


-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-06-422-ವಿಶೇಜ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ ಸಿಪಿ 


ಅರಕಲಗೂಡು ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌ ,ಹೆಜ್‌-8) ವರೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಚಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮೂವ ದಮ, 
5054-04-337-0-06-422-ವಿಶೇಷು ಟಕ [ಪ್ಯಾಕೇಂಕ್‌- 4 (92987) ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಗ್ರಾ.ಸಂ. ಎಂ.ಹುಣಸೆ?ಕೆರೆಕೊಪ್ಪಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಚಾತಿ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ ಸಿ, 


ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ 


ಯಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇಲೂರು: ತಾ 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಟಟಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಸಂ,ಕಟಃ5ಟನಹಳ್ಳಿ ಸರಿಿಃ್ಛ ಖಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ, 
ಳೆ ಲ್ಲ; - ಸ್ಟ ಸ ಸದ್ಯಃ 


90.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


TIT 


ಗ್ರಾಪಂ, ಭಾರೇಮುನೆ' ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮೋರ್ಣಗೊಂಡಿದ ಆಬಿಶೀಡು 
ಬಿಲ್ಲ ಪಾಣಿಸಿದೆ 


10.00 


10.00 


3054-04-337-0-06-422-ವಿಶೇಜೆ ಟಕ 


ಉರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಗಿಲೆಮನೆ ಗ್ರಾಪಂ. ಹಾಢ್ಷಗೆರೆ ಸರಿಗಿಷ್ಟ ಜಂತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (92960) 


10.00 ರಮೀಜ್‌ ಹಿ 


ಲೆಕ ಶಿರೀ 


5054-04-337-0-06-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೊಂಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-06-422-Dಿಶೇಸ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಖಿ 


ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (92973) 


ಹಿರಿಯೂರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಪ.ಟಾ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಕಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಸುವ ಅಪ್ರೋಟ್‌ ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ.(93219) 


ಹಾಸನ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಾಟೀಹಳ್ಳಿ 


5054-04-337-0-06-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ g 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(92961) 


ಯೋಜನಣೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಪರಿಶಿಚ್ಚ ಜಾತಿ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 


2019-20 ಸೇ 
ದಜ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
[ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತವನ್ನು 

ಅನುದಾನ 

ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

ತಿ72 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 

ಕಾಮಗಾರಿ ಖೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 

6,43 


ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಾಪಶಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸನ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 


5054-04-337-0-06-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೊಳಿಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಶಾಸನ ತಾ: ಸಾಲಗಾಮಿ ಹೋಬಳಿ ಕೆಲವತ್ತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕುಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ.(93342) 


5054-04-337-0-06-422-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-06-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಹಿ 
5054-04-337-0-06-422-ವಿಶೇಣ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಹಿ 


ಸ್ಯಾಕೀಚ್‌-02 ( )ಹಾಸನ ಈಾ: ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಮರ್ಕುನಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (93274) 


ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 


ಹಾಸನ ಈ: ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಅಂಬುಗ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಣಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 

ಹಾಸನ ಈಾ: ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ, (93373) 


3054-04--337-0-06-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 

5054-04-337-0-06-422-ವಿಶೇಸ ಘಟಕ 

ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಅರಕಲಗೂಡು-ಮರಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾರೀುರ ಪರಿಶಿಕ್ಛ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕೀಸುವ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (91739) 


ಶಲೂರು ತಾ॥ ಕದಾಳು ಗ್ರಾಪಂ ಚನ್ನಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ" ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ನಂ: 93189) 
5054-04-337-0-06-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-04-337-0-06-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪ 
5054-04-337-0-06-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -1 : (ಇ.ನಂ: 93461) ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಕುಣಿಗಲ್‌ ಗ್ರಾಪಂ ಹಳೀಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಸಕಲೇಶಪುರ ಈಾ॥ ಬಾಗೆ ಗ್ರಾಪಂ ಅರಸುನಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋಗಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 


[ಸಕಲೇಶಪುರ ಈ ಬಾಗೆ ಗ್ರಾಪಂ ಎಡೆಹಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -2 (ವೆಂ: 91160) 
'೨ಿಲೂರು ತಾಃ ಕದಾಳು ಗ್ರಾಪಂ ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಕ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 


5054-04-337-0-00-422-2ಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-06-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಹಿ 


ಆಲೂರು ತಾ॥ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಪಂ ಎಂ.ಹೆಚ್‌.ಹುರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


5054-04-337-0-06-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದುದ್ದ ಹೋಬಳ ದುದ್ದ (ಎಂ.ಡಿ, ಹೊಸೂರು) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮೊರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (114774) 

ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಡ್ಗೇನಹಳ್ಳ್‌ ಹಾಸನ ವಸತಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಪ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(114884) 

"ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ: (115884) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿತ್ತೂರು ಬಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪಸತಿ ಶಾಲೆ. ಹೆಗಡಿಗಳ್ಳ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ 


5054-04-337-0-06-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-06-422-ವಿಕೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಹಿ 


ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ: (115680) ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಳೇವೀದಿನ ಕಿತೂರು ರಾಣಿ ಚಿನ್ನಮ್ಮ 


5054-04-337-0-086-422-ವಿಶೇಣ ಘಟಕ ಗ ಮ್ಮ 
ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಡ್ರೈನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಖ 


ವಸತಿ 


5054-04-337-0-06-422-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ನಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪರಿಪಿಷ್ಚ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (115846) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಂತಿಮ ಬಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ” 


`ಹೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 
ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಅಂತಿಮ 


ಕಾಮಗಣರಿ 
ಅಂತಿಮ 


, ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಅಂತಿಮ ಪಾಪತಿಸಿದೆ 


ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


ನ್‌ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ 
ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್‌.೬. 


23) 


ಹಾಸನ 


ಹಾಸನ 


|» | ಭಾಸ 


ಹಾಸನ 


ಹಾಸನ 


ಹಾಸಸ 


ಉಪಯೋಜನ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ -ರೂ 22.09 ಲಕ್ಷ 


tl ಮ 


2019-20 ಸೇ 
ಆೆಕ್ಕ ರಿರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮುತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ' ಸಂಖ್ಯೆ i ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಯೆಸರು ಯ ಪ್ರಸ್ತ: p 
ಮೊತ್ತ ಬಿಯಗಡೆಯಾದ ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು 
ಅನುಬಾನ' 
003-001-403 ವ K 
ಕಸಬಾ ಂಡಗೂರು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಯೋಗುವ ಅಭಿಬ್ಬ 5 p 
ಉಪಯೋಜನೆ -ಟೆಎಸ್‌ಪಿ ಹೋ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (95846) 25.00 
054-030-042 N-NOSS RE Ke X 
ಕಹೋ ಟಿವಿ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲುಬಾರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಖ್ಛದ್ಲಿ 20.00 
5054-0437-0-01-423-A0SR ಕಾಮಗಾದಿ ಯೂರ್ಣಗೆಗಂಡಿದೆ 
ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ರಂಗನಾಯಕನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸೆ ಅಭಿವೃದಿ ಬಿ.ಎಂ ರಂಗೇಗೌಡ 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಸುಸ್ನೇಹಳ್ಳ ಧಿಂಗನತ ಸಗದ "ರಕ್ತ 'ಆಣವ್ಯ 10.00 ಅಂತಿಮ: ರಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 
5058-04-337-0-01-423- NO - ಸಾಸು Fe Ns 
MRS ನಾಗೂರು ಹೋಬಳ ಬಾಗೂರು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಧಿ 25,00 
00-0-0423 NON (ಹಣ yh 
ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋ ದಿಡಗ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ! F 
ಉಪಯೋಜನೆ -ಟಎಸ್‌ ೩ ಸ ಹೇ ಸ್ರಿ ಅಭಿ 10.00 
ಕ ನ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ , ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ ಸೋನಿ ಪ a ನ್‌ ಭಧ i 
5054-04-337-0-01-423-noxn  [ನಗವಳ್ಳ ಹೋಬಳಿ ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳಕ್ರಾಗ ಅಭಿಲ್ಲಣ್ಲ ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿ: ದಿಡಗ ಸಾನೊೋನಗೆಿಬೋಗುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Wa Nad LNE ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳ ಶಸಣಬೆಳೆಗೊಳ ತಾವರೆಕಟ್ಟನ್ಸು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಶನಿದೇವರ 2೧0.00 ವಿಸ್‌.ಅಲ 9.28 
ಉಪನ ಹೊಪ್ಪಲು ಸೇರುವ ರಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಗೌಡಗರೆ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುಚ ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ (98241) ಅಂತಿಮ ಉಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 
S04-04-331-0-01-423-Nಿರಿಣನ [ಕಣಕಟ್ಟೆ ಹೋಬಳಿ ಮಾಲೆಹಳ್ಳಿ ಹರಿನಿಷ ನಂಗಡ ಕಾಶೋನಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಸಂರ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಆಪ್ರೋಟ ಸಸ | ei ಉಮಗಾಗಿ ಮೂರ್ಣಿಗೂಂದಿದೆ. ಅಂಕಿ 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟೆಎಸ್‌ ಹ ರಸ ನಿರ್ಮಾಣ.(91394) 60.22 ಹುನ್‌" ಬಸವರಾಜು 15.23 ಭಿಲ್ಗು ಪಾಪೆ 
S054-04377-0-01-423-Nರದನ [ವಿಯ ರಸ್ತಯಂದ ಗಲವನಹಳ್ಳ ವನಂಗಡ ಕಾರೋನಿಗ ಆಪ್ರೋಟ್‌ ಇನಿ ರನ್ನ ಪರಿಎಸಿಯಲ್ಲಿ ಸನಿ ರನ್ನ ಮತ್ತು mp? | | 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ ಪಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 96243 50.00 ಏಖ್‌.ಜಿ.ಲೋಕೋಪ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
S040 STOMA INOS ಮಾಸ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಧಾಮ ಪೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಟ್‌ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ನೆ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಸ ರಸ್ಸ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸಮಿ ಕಾಖಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಹಂಡಿ | 
el el p 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ ಪಿ [96249 0.00 ಓಪಿರಘು ಬಿಲ್ಲು ಮಾವಕಿಸಿದೆ 
5054-04-337-0-01-423-NOs ಸ್‌ § ನ ” ———————— 
ರ al NOSE ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಂ ಚಲುವನಃ ನರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತ ನಿರಾಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (98594) 50.00 ಜಿ ಎಸ್‌ ೮ಬಿ ಉುಮುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಎಸ್‌ 4 
S054-08-357-00-423-N6nನ [ಅರಸರ ಅ ಪುಳಂಯಾರು ಕೆರಳಾಮರ ರಸ ಯಂದ ಬೂಮ್ಮಸಮಂದ ಪಂತಿಷ್ದ ಫಾಗಡ ಕಾಕೋನಿಗೆ ಅಫ್ರೋಜ್‌ ನ | ಇಾಮಣಾರಿ ಬೊರಗಾಂವ ಅಂ | 
ಅರ ಸ್ತ i ಡ್ನ ೫ | 50.00 ಸಿಪ್ವಸಾಯಿ 43.64 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಿರಿ. (98070) "ಕ A ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಹಿಸಿದೆ | 
00H MATI-NosS [capes (00510) () ಅರಸೀಕರ ಠಾ ಹಬ್ಬನಘದ ವಂವಾಯನ ಜಾಡಗ್ಧ ಗ್ರಾಮದ ಪವಂಗಡ ನೋನಿ Ei § 
ಸಫಲ ಬಗ 10.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗಹಿಯಲ್ಲಜಿ 
ರಸ್ಟೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸ್‌ 
0540357001423 NO i ಹನನ | 
34 & ಕಾ y H (2) ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಃ ಮಾಡಾಳು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯರೇಹಳ್ಳಿಪಾಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ಸೆಯ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ, 10.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸಡಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನಸವವ ಮ SS? SS SE ಸಿ.ಏಮ್‌ ಶಿಮಣ್ಸಾಮಿ SN | 
5054-04-3N7-0-01-423-N 6) ಇರೋಣ ಆ ಮಾಸಹನ್ಳ ಪಪಂಗಡ ಕಾಶೋನಿಗೆ ಎನ್‌ ಪೆಚ ೨86 ರಿಂದ ಸಂಸರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಸವನ 
ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ ೩ (ಉಳಿಕೆ ಉದ್ದದ ಕಾಸುಗಾರಿ) Lidice 
034-040-0230 SS Ny ಗ ಸಾನ ನನ್ನತ , | ಮ 
Sblou Sh (4) ಅಟಿಸೀಕಿರೆ ತಾ ಕ ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಡ್ಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪೆಂಗಡ ಕಲೋನಿ ರೆಸ್ಸೆಯ ಅಭಿಪೃಗ್ದಿ, 25.00 'ಕಂದುಗಾರಿ ಪ್ರಗಟಿಯಲ್ಲಿಣೆ 
5054-04-337-0-01-423-N0wವ [ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ (75516) (ಈ) ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮುಪ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ § KN 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ ಪ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಳಾಮಗಾರಿ -ರೂ 7.00 ಲಕ್ಷ 
5054-04-337-0-01-423-N0ಿsನ (ಆ) ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ರುದ್ಧಸಸಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಡಿಷ್ನ ಪಂಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ನು ಚರಂಡಿ 3009 A ಕಾಮಗಾರಿ ಘೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಸಿದು 
3 ಸಭುಕಾಶ" 


ಬೆಲ್ಲು ಸಾವಸಿಸೇನೆ 


ಪಂ 2019-20 ನೇ 


ಅಂದಾಜು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಅಮಗಣಿರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಊಂಘವನ್ನು 
ಕ್ರಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಳ್ಜ ಶಿರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಟೆಂಟ' ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು POS ವಿವರಬಾಗಿ ನಯವು 
ಅಸುಬಾಸ 


5054-04-337-0-01-423-nOuನ ಯೊಳೆನರಸೀಯರ ಈ, ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಶ್ರವಣೂರು ಮಹದೇವ ನಾಯಕನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಮ್ಮಯ್ಯ 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ಪಿ [ನಾಯಕನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಣೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಯತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (96442) 
ಯೊಳೆನಂಸೀಪುರ ಈ, ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಲಳಿ,ನಗರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (96443 ) 

ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -2 (98872) ಅರಕಲಗೂಡು ಈ. ಲಕ್ಕೂರು ಮತ್ತು ಕುಟುಕು ಮಟ್ಟಿ ಕಾವಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುಮಗಾರಿ 


5054-04-337-0-01-423-Nಿರಿಜನೆ (ಇ) ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಟ್ಯಾಳು ಈಶ್ವರ ನಾಯಕನ ರಸ್ತೆ 'ಗ್ರಾನುದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ ಖಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಣಗಾದಿರೂ 10.00 ಲಕ್ರ 


5054-04-337-0-01-423-Nಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ಪಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಪಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಬಿಲ್ಗು ಪಾವಶಿಸಿದೆ 


5054-04-337-0-01-423-Noಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ಪಿ 


5054-04-337-0-01-423-ಗಿರಿಜನ 
ೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ ಪಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 


ಅರಕಲಗೂಡು ಈಾ, ಅಕ್ಕಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ PE 


5054-04-337-0-01-423-N0ಿಜನೆ 


USNR ICAL ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಬೆಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಖರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಉಲೋಸಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


5054-04-337-0-01-423-Nರಿಜನ [ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-3 (98812) ಅರಕಲಗೂಡು ಈ. ಕಡವಿನಯೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಇನುನ ವರ್ಯನೊಹೆದಿ' ಅಂತಿಮ 
5054-04-337-0-01-423-Nರಿಜನ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಕಾಡನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಹಂಗ” ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ ಪಿ 20.00 
5054-04-337-0-01-423-NOuನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -4 (98951) ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಕೊಟಿವಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
26 ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ಪ [ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಗಾರಿ 20:00 
5054-04-337-0-01-423-Nರಿಜನ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಹೊಡೆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
27 ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ ಫಿ ಕಾಮಃಳಾರಿ 20.00 
5054-04-337-0-01-423-Nಿರಿಜನೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಯಲಿಕ್ಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
28 ಉಪಯೋಜನೆ -ಟಿಎಸ್‌ಪಿ (98944) 20.00 
5054-04-337-0--01-423-Nಿರಿಜನೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಜಾಖಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಕುರಾದಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ದೇಶಾಣಿ ಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಶಿ: 
29 | ಹಾಸನ Mon y ೪ ಪಂಶಿಷ ಕತ್ತ 10.88 ಈ ಮಂಜೇಗಿಡ 9.07 KW rl 
ಉಪಯೋಜನೆ -ಟಿಎಸ್‌ಪ |ಅಭುವೃದ್ಧಿ (93188) 'ಬಿಟ್ಣು ಪಾವಕಿಸಿದೆ 
id 5054-04-337-0-01-423-Nರಿಜನ 'ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-7 (96224) ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಉಂಡಿಗನಾಳ: ಗ್ರಾಪಂ। ಕುಲಾದಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ 10.00 
30 ಉಪಯೋಜನೆ -ಟಿಎಸ್‌ಹಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿನ್ಯದ್ಧಿ. i 
5054-04-337-0-01-423-Nರಿಜನ [ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ. ಅದಸಿಗಿರೆ ತಾಗ ಹಂದ್ರಾಳು ಗ್ರಾಪಂ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ನ ಫಾಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀವ್‌ | ಉಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
31 | ಹಾಸನ 4 ಜ್ಯ ಫೀಳು: ಗ್ರಾಪಂ ಡಿ.ಕಲ್ಲಡಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಸ್ಯ ಛ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ i EES A ಅಂಡಿನ 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
RS 5054-04-337-0-01-423-Nರಿಜನ  |ಯಾಸನ ಜಲ್ಲೆ, ಅರಿಣೆರೆ ತಾ ಕಲ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಪ॥ ನಿಂಗಟಿಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ _ 
32 ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. Ki 
5054-04-337-0-01-423-NOಿಜನ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅರಸಿಕೆರೆ ತಣ॥ ಜಾಪಗಲ್‌ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಜಾವಗಟ್‌ ಪರಿಶಿಪ್ಪ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 5 
ತಿತಿ ik ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಎಸ್‌ ಪ [ಅಲುವೃದ್ಧಿ 96228 5.00 ಬಾಲಾಜಿ ಸಾಯ್ಯ ಉಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೆಂಡಿದೆ 
-04-337-0- - 1 (95979) 3 ಪಂ. ೬ 
ವ ine 5054-04-337-0-01-423-NOಿಜನ [ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -1 (95979) ಬೇಲೂರು ತಾ. ರಾಜಸಶಿರಿಯೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ಬಂಡಿಲಕ್ಕನಕೊಪ್ಪಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ 15.00 


S| 


ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಹಾಸನ 


ಹಾಸನ 


ಹಾಸನ 


ಲೆಕ ರಿರ್ಷಿಕೆ 


5054-04-337-0-01-423-nNರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ -ಟಿಎಸ್‌ ಪ 


5054-04-337-0-0 -hಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ ಏ 


ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿನಸ್‌ಪ 


5054-04-337-0-01-423-NOಿuನ 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ ಪಿ 


5054-04-337-0-01-423-Ndರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ ಪ 


3054-04-337-0-01-423-Nರಿಜನೆ 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ ೩ 


00437-00428 NON 


ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ ಹಿ 


5054-04-337-0-01-423-NOಿಜವ 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟೆಎಸ್‌ಪ 


5054-04-337-0-01-423-NOsನ 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ ಹಿ 


[ನೌಲಾರು ಠಾ. ಯಂಪಂಕ ಗ್ರಾಪಂ. ಅಮ್ಮನವ್ಯಾಡರಯಳ್ಳಿ ಮಂಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಇಮೂನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ರವ್‌ ಕಸ್ಟ 


ನಿಮಾಣ. 


ಬೇಲೂರು ಈ. ಅಣಗೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಕೋಡಿಯಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಣ ಸಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
[ಬೇಲೂರು ತಾ. ದಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಹಂ ಕಿತ್ತೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಬೇಲೂರು ಈ. ಚೆಕ್ಕಮೇಯೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ಗೊಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (93476) 


[ಯಾಸನ ತಾ: ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ 'ಬಿಚೇನಳ್ಳಿ ಕಾರೇಕಿರೆ ದಸರಿಗಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಣ್ಯು ರಸ್ತೆಯಾದ (ಜಾಗರಬಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪರ್ಗದ ಜನರು ನಾಸಿಸುವ) ಸರಖಳಿ 1275 ರಂದ 1500 ಖೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಖ್ಯಾಕೇಜೌ-3 (98127) ಹಾಸನ ತಾ: ಸಾಲಗ್ಯಮೆ ಹೋಬಳಿ ಬೋಖ್ಯೇನಸಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 


ಇ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂನ್‌ ಸಂಖ್ಯ 


2019-20 ಸೇ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತು೫ ಃರಂತಸನ್ನು 
ಏಿವರಬಾಗಿ ನೀಡುವುದು 


[ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಠ್ಕು ಆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಯಾಸನ ತಾ: ಸಾಲಗ್ಸಿಮೆ ಹೋಬಳಿ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಣ ವರ್ಗದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 

ಯಾಸನ ತಾ: ಸಾಲಗ್ಯಮೆ ಹೋಬಳಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಕಾಬೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (9877) 
ಯಾಸಸ ತಾ: ಬೊಮೇನಚಳ್ಳಿ ಸರಿಶಿಖ್ಯ ಪಂಗಡ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಗಾನಾಕನ) ಸೇವೆ ಮನರ್‌ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿಕೆ ಕೆಲಸ. (93488) 


5054-04-337-0-01-423-N0ನ 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ ೬ 


ಸಕಲೇಲಪರ 


ತಾಗ ಕ್ಕಿಮ 


054-03357004 3-NOS 
ಉಪಯೋಜಸೆ-ಟಿಎಸ್‌ ಪ 

04-04-3370 042 3-NOS 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ಪಿ 


ಆಲೂರು ತಾ ತಾಳೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಕಲ್ಕರೆ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿವರ್ಕಿಣ (95706) 


ಸಯ್ಯದ್‌ ಜಾಕೀರ್‌ 


), ಗ್ರಾಪಂ ಕ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿಮರ್ಕಿಣ (9599) 


100.00 


(po 


ಗೌಡ 


——— 


ಕಾನುಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಮ 
ಬಲು ಪಾವಶಿಸಿದೆ 


ಬಿಲ್ಲು ಪಾದಸಿಸಿದೆ 


ಕಾಯಣಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿಸ. ಅಂತಿಮ 
ಬಿಲ ಪಾವಗಿಗಿದೆ 


ಟಿಮಧು 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ 
ಬಿಲ್ಲು ಉಾವಕಿಗಿದೆ 


ಕೆ.ಎಸ್‌.ಹಟ್ಟಿಸ್ತಾಮಿ 


— 


|e ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ, ಅಂತಿಯ 


ಬಲ್ಗು ಮಾವನಿಸಿದೆ 


ಶಿಪಶಂಕಣ್‌ ಕೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಸೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂಕಿನು 
ಬಿಲ್ಲು ಪುವಸಿಸಿದೆ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ೃಮನಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಜಂಬರಡಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ದೆ ನಿರ್ಮಾಣ (96970) 


5054-04-337-0-01-423-ndಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿವಸ್‌ ಸಿ 

5054-04-337-0-01-423-NOsT 
ಉಹಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ ಹಿ 


ಸಕಲೇಶಯುದ ತಂ ್ಯಾಯನಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಪಂ ರಕ್ಷಿದಿ ಪಪಂ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (93197) 


ಸಕಲೇಖಿಯರ ಈ ಇನ್ಳಿಮನದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಂ ನೇರಲಮಕ್ಳೆ ಪಪಂ ಕಾಲೊಃನಿೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರನ್ನ ನಿರ್ನಾಣ. (ಇ ನಂ: 


(93127) 


ಎಮ್‌ ಡಿಸಗರಾಜ್‌ 


ಕಾದುಗಾರಿ ಪರ್ಣ ಗೊಂದಿಟೆ ಅಂಗಿಮು 
ಬಿಲ್ಲು ಬರಬೇಣಾಗಿದೆ. 


ಐಎನ್‌ ದೊರೆಸ್ಸಾಮಿ 


ಕಾಯಗಾರಿ ಪ್ರಗಕಿಯಳ್ಲಿದೆ 


5054-04-337-0-01-423-NOmA 
ಉಪಯೋ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ 


'ಅಲೂರು ತಾ ತಾಳೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಹುಣಸೆ ಪ.ಪಂ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (೫ ನಂ: 92906) 


5054-04-337-0-01-423-NnOsನ 
ಉಪಯೋಜನೆ-ಟಿಎಸ್‌ ಪಿ 


5054-04-337-0-01-133 (ಯೋಜನೆ ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 
0) 


ಹಾಸನ ತಾ: ಶಾಂಕಿಗ್ರಾಮು ಹೋಬಳಿ ಜಾಗರನಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪರ್ಗವ ಇಾಶೋನಿಯಂದ ನರುಮಲದೇವರ ಪೆದ್ದ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಳರಿ. (112659) 


ಕೊನೇಪಳ್ಳಿ ತಿಪಟೂರು ದುದ್ದ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ'ಂಡಿದೆ 


ಕಾರ್ಮಸಿರಿ ಪೂರ್ಣಗೆಒಂಡಿದೆ 


ಕಾಯಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿದು 
ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಿದೆ 


ಡ್ಲೂವಿಂಎಂ ತುನ್ತು ನಿಡಿ. ಕೆಲಸ 
hi 


ಗಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು 
ರಬೇಕಾಗಿಟೆ 


ಕನು | ತಾಲ್ಲೂಕು 98೬ 


2019-20 
ಅಂದಾಜು ಸಾಲಿನಳ್ಳಿ ಕಂಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂಶಬನ್ನು 
ಹೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಿವರಬಾಗಿ ನೀಡುವುದು 
ಅನುಣಕಿಸ 
5054-04-337-0-01-133 (ಯೋಜನೆ ) 
2 ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ  [ಕೊಂಡೇನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭವ್ಯದಿ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) 27.98 ಗ ನಗು ನಲ್ಲ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ 
5054-04-337-0-01-133 (ಯೋಜನೆ ) # 4 Kl & ibs ಜಸ 
ಎ ibe [ಅರಸೀಕಿರೆ ತಾಃ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ - ಕಣಕಟ್ಟೆ - ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 19.50 ರಿಂದ 21.00 ಕಿ.ಮೀ ಪಠೆಗೆ ಕಾಮಸೆಮುದ್ದ ಗಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
3 ಸನ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ [್ನತಿಂಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(9129) 58.87 ಎಲ್‌.ಎಸ್‌ 'ಜ್ಞಾನೇಖ್‌ 40.17 ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪತಿಸಿದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ ಈ 4 
5054-04-337-0-01-133 (ಯೋಜನೆ ) 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂತು ಮಧುರನಜಳ್ಳಿ-ಮಲ್ಲಾಯರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅಕ್ಕೂರು-ಕೆರಗೋಡು ರಸ್ವೆಯ ಅಕ್ಕೂರು ಮುತ್ತು ಅಕ್ಕೂರು ki Re ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮೆ ಬಿಲ್ಲು 
ಕೊಪ್ಪಲು ಗಾಮ ಪರಿಲಿತಿಯಲ್ಲಿ (ಸರಪಳಿ 5,60 - 6.60 8.ಮೀ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 71897 200.00 ೫ ಬರದೇಕಿದ 
ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌. - ನಿಟ್ಟೂರು - ಬಾಗೇಶಪುರ - ಗಂಡಸಿ - ದಸರೀಘಬ್ದ ಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 29.40 ರಿಂದ 32,00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌ ಮುಜಾಹಿದ್‌ Lk ba 
ವಕಪಥ ರನೆಯನ್ನು ಮದ್ಧಮಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಇಂದೆ6ಟ್‌ ನಂ-॥2019) 107.23 ಪಾಷ ಹಂಗ ಸರಸೂ ನೀಲ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ 
ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, 1.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದುದ್ದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ಗ ಕೋಳಗುಂದ ಸರಪಳಿ 20.00 ರಂದ 2100 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ & ಕಾಮಗಾರಿ ಖೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
3 3 ಜಿ. 'ಸವರಾಜು 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗರಿ(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ-1॥1158) 26.81 ಐಮ್‌ "ಬಸವರ 24.08 ಬಿಲ್ಲು ಪಾಪಕಿಸಿದೆ 
[ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಣ್ಛೆ-ಕನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 650 ರಂಟ 800 ವರೆಗೆ ಎಮ್‌, ಎನ್‌ OS 
[ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಂ-109701) 50.00 ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ ಉಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 


ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ 
5054-04-337-0-01-133 (ಯೋಜನೆ ) 
[ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್‌.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಸಿರುಗುಡ್ಡ ಮುರೇಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.30 ರಂದ ಶರತ್‌ ಎಸ್‌ಜಿ ES 
3.7 ಕ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ.(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ-109484) 39.37 ಎಸ್‌.ಜಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಬೆನಕನಕೆರೆ-ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.20 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ 'ಮಗಾರಿ.(ಇ೦ಡೆಂಟ' 
itis ನಃ ಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1 p ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಮಗಾರಿ.(ಇಂಣಿಂ pail ಎಮ್‌ಸೆ ಮಟ್ಟಸ್ಥಾಮಿ ಇಷನರ ನರನ 


5054-04-337-0-01-133 (ಯೋಜನೆ ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 
5034-04-337-0-01-153 (ಯೋಜನ ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 
5054-04-337-0-01-133 (ಯೋಜನೆ ) 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 


5054-04-337-0-01-133 (ಯೋಜನೆ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 
5054-04-337-0-01-133 (ಯೋಜನೆ ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 


5054-04-337-0-01-133 (ಯೋಜನೆ ) B K 
ಲ We ಏರ. ಚೋಳೇಟ N ಳಿ ಜೀ ವ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ಟೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅರಕಲಗೂಡು-ಮರಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನೈಗೆರೆ ಕಾಶಿಪುರ. ಜೋಳೀನಹಳ್ಳಿ ಮರಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 6.80 ರಂದ 7.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 


[ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲುಬ್ಯಾಡರಡಳ್ಳಿ-ಶ್ರವಣೂರು-ಮಂದಗೆರೆ ರಸ್ಸೆಯ ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ತಿನ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ,("ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ-107618) 44.68 


ರೆಸ್ಟಾಮಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


5 


ಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮುತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನ೦-110830) 66.10 ಎಮ್‌.ಹೆಜ್‌ ಮಹೇರ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆವಾರರಿಗೆ ಎಳ್‌.ಒಎ:ನಾಡಲಾಗಿದೆ 
[ ಜನೆ 
K) 
5054-04-397-0-01-133 (ಯೋಜನೆ ) |, 
R ಅರ್‌, ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ-ಹನ್ಸಾಳು ಸೋಂಪುರ ಮಾರ್ಗ ವಡ್ಡರಚಿಳ್ಳ-ಖತ್ತಿಗೋಡು ರಸ್ಗ ಸರಪಳಿ 6.50 ರಂದ 8.35 ಕಿ.ಮಿ 
12 ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ Nab FE ನ: 'ಪಚ್ಣರೆಹಳ್ಳಮತ್ತಿಗ ಸ್ಪ ಸರಪಃ ರಂ: ‘| 5000 ಪ್ರೀ ಶಿವರಾಮು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 


5054-04-337-0-01-133 (red ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 


5054-04-337-0-01-135 (ಯೋಜನೆ ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃಟ್ಟ 
ಯೋಜನೆ- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


5054-04-337-0-01-135 (ಯೋಜನೆ ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿ 
ಯೋಜನೆ- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ವೃದ್ಧಿ 


5054-04-337-0-01-135 (Md } 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ಸೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಷೃದ್ದಿ 
ಯೋಜನೆ- ಎಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


5054-04-337-0-01-135 (Mೊಜನೆ ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ನು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಆಬಿವೃದ್ಧಿ 
ಯೋಜನೆ- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


5054-04-337-0-01-135 (ನೆ ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ವಶೇಷ ಅಭಿವೃಲ್ಲಿ 
ಯೋಜನೆ- ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


5054-04-337-0-01-135 (ಯೋಜನೆ ) 
ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಯೋಜನೆ- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ಟೆಗಳು ಏಶೇಷ 
ಯೋಜನೆ- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


Ei 


Ne} ಸ ಸ್‌ 209-20 wೇ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಡೆಂಟ' ಸಂಖ್ಯೆ ಅ ಗುತ್ತಿೆದಾರ ಹೆನರು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುಖ ಹಂತವನ್ನು 
ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು 
ಅನುಬಾಸ 
ಅರಕಲಗೂಡು - ಕಣಿನಬಸಪ್ಪ-ಹುಲಿಕಲ' -ಹಂಡ್ಗಂಗಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊಡಗು ಬಾರ್ಡರ್‌ ರಸ್ತೆ ಸರಲ 1.0೧ ರಂದ 12.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸ ac 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾ೦( ಡೆಟ್‌ ನಂ--॥10705) 98.00 ಏ ತಮ್ಮೇಗೌಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 
i EEE ES ER ಗ 88.23 
ಅರಸೀಕಿತೆ ಶಾಹಿ ಜಾವಗಲ್‌ ಹೊ॥ ಬಂದೂರು ಗಮದ ಆಬ್ರೋಟ್‌ಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುಮಗಾರಿ.(91372) 9.75 ಜಿ.ಜಿ ದರ್ಶನ್‌ 823 
ಅರಸೀಕೆತೆ ತಾ ಚಿಕ್ಕನಂಯಳನೆಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂನು ಗಡಿಯಿಂದ ಕಣಕಟ್ಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ಟೆಯ ಸ. 420 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಡಾಳು 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಲೋನಿಯ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸ್ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(91334) 39.16 ಎಸ.ಬಿ.ಸಿ.ಕನ್ಸ್‌ಟಕ್ಷನ್ನಸ್‌ 28,07 
Ns ಖು 
ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಜೆ.ಹೊಸಹಳಂಯಂದ ಬೆಂಡೆಕೆರೆ ಗರುಡನಗಿರಿ ರಸೆಗೆ ಸಂಖರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ಸೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹ್ಣಎಮ್‌.ಎಮ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
¥ 2 ಜ್‌ i 51 00 ಏಸ್‌.ಜೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ 0.00 
ಕಾಮಗಣಲಿ, (ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ)(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ-112033) - ಪ್‌ 4 ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
- se ಮವನ ಬ ವ 
ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ ಶಳಲೂರಿನಿಂದ ಸಾರಾಯಣಘಟಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ [CN 
ಣ್‌ ಕ ರಂಗಪ್ಪ 000 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗಃಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ)(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ-112199) ~ = 
ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಸುಣ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ Re y Abn kd 
ks ಭಾಬಾಯರಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾಃ ಎಲ್‌.ಓ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ-111209) ಸಜಾ 900 3 A 
ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಗಂಗೂರು ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ಘಟ್ಟದಹಳ್ಳ ಪರಿಶಿನ್ನ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ 
is kel | * ಹರ್ಷಿತ್‌ ಕೆ 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ-109321) 4 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಶ್ರನಣಬಿಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಆಜ್ಛೇನಹಳ್ಳಿಯಂಂದ-ವಪಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಠಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ 
ಹ ಷಿ RR ine 80.87 | ಟಿಪೆಜ್‌ ಮಾನವಭ್ಲಯ 0.00 
ಹೋಗುವ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ಸೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಂಡೆಂಟ್‌ ನಲ-112175) a p] ; 


ಬಾಳು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂಿಕವನ್ನು 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸಯ ಮತ್ತು ಇಂಕೆಂಟ' ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಸ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಈೆನರು ಮ ಪುಳ್ತುಖ 
ಅನುದಾನ 


ರ (ಯೋಜನೆ) |ನ್ಞಳ್ಳನರಸೀಸುರ ಫಾಲ್ಲೂರು ಸಿಂಗಾಪುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅನೋಜ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ಇಂಡೆಂಟ್‌ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ಟೆಗಳು ನಿಶೇಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ o-110446 ಫಾರೂಖ್‌ ಬೇಗ್‌ 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಯೋಜನೆ- ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ [ನ ) 
5054-04-337-0-01-135 (ಯೋಜನೆ ) 
ಕಲ - ಪು- ಲ್‌- ರ್ಗ ರ್ಡರ್‌ ಸರಪಳಿ 14.0 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರಕಲಗೊಡು: ಸಣಿವೆಬಸಪ್ಪೋಹುಲಿಸಿಲ್‌-ಜಂಡ್ರಂಗಿ "ಮಾ ಕೊಡನ ಬಾಡಣಲ್‌' ಬತ್ತ ಪ i 0.00 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್‌.ಓ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


ರಿಂದ 15.50 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ-110676) 


ಯೋಜನೆ- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


5054-04-337-0-01-136 (ಯೋಜನೆ ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೈದ್ದಿ 
ಯೋಜನೆ- ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಜಾವಗಲ್‌ ಹೋ॥ ಹೆಂದ್ರಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮೂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ 
[ಕಾಮಗಾ೦ಿ.(91384) 5.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


5054-04-337-0-01-136 (ಯೋಜನೆ ) 
ಜಲ್ಲಾ ಮುತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಯೋಜನೆ- ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಭಾಗಶಃ 
ಬಿಲ್ಲು ಪಾಬತಿಸಿದೆ 


ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೋಕು ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಂ(92095) 22.90 ಬಸಿ ಸಾಗರಶ್ನ 0.00 


5054-04-337-0-01-136 (ಯೋಜನೆ ) 
ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಯೋಜನೆ- ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಂ॥ ಬಾಣಾವಾರ ಹೋಃ ಚಲುವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎನ್‌,ಹೆಚ್‌.-206 ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಉಳಿಕೆ X A p 
ಬು ಸ 'ವಕುಮಾ' 
[ಕಾಮಗಾರಿ)(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ-॥12051) 37.56 & ರ್‌ 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


5054-04-337-0-01-136 (ಯೋಜನೆ ) N 
ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಾವಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ನೇರ್ಲಿಗೆ ಗ್ರಾಮನ ಪರಿಶಿಸ್ಸ್ಣಿ ನಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 439 ಕೆ.ಎಸ್‌ ಪುಟ್ಟಸ್ಥಾಮಿ 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4 ಕಾಮಗಾಲಿ.(ಇಂಡೆಲಟ್‌ ಸಂ-112॥ k ಬೆ 
ಯೋಜನೆ- ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಗಾನ ) 
3054-04-337-0-01-136 (ಯೋಜನೆ ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿ: ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಲ್ಟೊರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷ್ಛದ್ಧಿ(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ-109501) ರವೀಶ್‌ ಬಿ.ಡಿ 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪಗಶಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಇ ಮತ್ತು * Ks ಸ್ವ ಸ್ನ ಅಭಿಷ್ಛದ್ದಿಃ 31.30 


ಯೋಜನೆ- ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 


5054-04-337-0-01-136 (ಕೊನೆ ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಏಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಯೋಜನೆ- ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನ 


ಚನ್ನರಾಯಪಃ ತಾ ಬಾಗೂರು ಹೊಳಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗಾವುದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ನಾಗೇಶ್‌ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆ 
[ಅಭಿವೃ್ಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


5054-04-337-0-01-136 (ಯೋಜನೆ ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಜಿನೃದ್ಧಿ 
ಯೋಜನೆ- ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೊಜನೆ 


ತಾಲ್ಡೋಕು ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಇಲೋನಯೆಕ್ಟ ಕಾ೦ಂಟ್‌ [i] ಮತ್ತ ಚರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


5054-04-337-0-01-136 (ಯೋಜನೆ ) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಎಶೇಷ ಅಭಿಷೈಬ್ಲ 
ಯೋಜನೆ- ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲಿನಾಠಮರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 'ಪಂಗಡೆ`ಕಾಲೋನಿ`ಹಾಗೂ ಸಂರ್ಕ್‌ಸು: ರಸ್ತೆಗೆ 
§ ¥ ಕಾಲಕೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ೫ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಸಂಡೆಂಟ್‌ ನೆಂ-11015) 
5054-04-337-0-01-136 (ಯೋಜನೆ ) | 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಏಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಯೋಜನೆ- ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 


ತಕಗಾಡಾ`ತಾರಾನ`ಡಾಡ್ಗವಗ್ಗ ಪೋರ್‌ ಡೆನಡ್ಗವಕ್ಸ ಮಡ ಇರಾಷ್ಯಪಂಗಡ ಇರತಹ ನಾಗಾ ಇತನ 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಉಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
5054-04-337-0-01-136 (ಯೋಜನೆ ) § 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ಕೆಗಳು ವಶೇ 


10.00 


31.43 


15.65 


40.00 


ಬೀತರ್‌ ವಜಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ 


2019-20 ಸೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಂಶನನ್ನು 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಏಿವರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು 
ಅನುಬಾನ 
0.00 ಕಾಮಗಾಟಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ರಂಜಂತ್‌ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್‌ 
8 


ಎಮ್‌,ಮಂಜುನಾಥ್‌ 


ಜೆ ಏಸ್‌ ಯೋಗೇಗೌಡ 


ಕಾಮಗಾರಿ 'ಗೂರದಿದೆ ಅ 
2ಒಂ8 ಬೇಕಾಗಿದೆ 
000 ಪಗತಿಬುಲ್ಲಿದೆ 
0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ 
2428 HEAD 


2019-20 


2೦19-20 ನೇ 
ಕ್ರ ಸಾಅನಲ್ಲ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ 
ಕ| ಭಾಗ [ಕಕ ಶೀರ್ಷಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ wo) ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು. ್ಸ 
ಅನುದಾಸ 
[ಕಂದಲಿ-ದೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಪ್‌ ಬಾಗೇಶಷುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗೌಡಗೆರೆ. 
-1-09-- ೈಃ k, J 5 
1] ಹಾಸನ | 09-12 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೊಡ್ಡಗದ್ದವಳ್ಳಿ, ವೀರಾಪುರ, ಕೊಂಡಬ್ಬಿ ಕೆಲವತ್ತಿ ಲಿಂಗರಸನಹಳ್ಳಿ ಕುದರಗುಂಡಿ ವೇದಾವತಿ ಕಿ.ಮೀ. 16.00 ರಂದ | 50.00 ಸಿ.ಡಿ.ದಿವಾಕರ್‌ 49s ಕಾಮನಾ ಮ 
ಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 20.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (13555) ಅಂತಿನು'ಬಲ್ಲುಹಾಪತಸ! 
ಸನ [054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ [ಹಾಸನ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಸನ ಡೈರಿವೃತ್ತರಿಂದ ಸಾಲಗಾಮೆ ರಸ್ತೆ (ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-೨) 8.ಮೀ. 2425 iki Gd pe ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2: ಹಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಿಂದ 3.18 ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ" ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ಥೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(76717) 40.00 i ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
EN ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
3] ಹಾಸನ 44371-0972 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ | ಡರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕಡದರವಳ್ಳಿ ಸಾಲಗಾಮೆ, "ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ 450 ರೀದ 665 ಮತ್ತು 1.00 ರಿಂದ | 7497 ಹೆಚ್‌ .ಕೆ.ಉಾಂತರಾಟು 046 ಕಾಭಿಗಾರಿ ಮೋರಗಿಂಡಿದ & 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 15.00 ಕಿ.ಮೀರಪರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(88402) ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ 
T 
05a 04337-10917) ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ |ದಾಗೂರು-ನವಿೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 900 ರಿಂದ 1050 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಗ ಭ್ಯ ಡಿ.ಹೆಚ್‌.ವರು: 
4 | ಹಾಸನ ಮೀಣ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಕಾಮಗಾರಿ(67300)(ಉಳಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 15.00 s 3.46 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
ಸನ I ಮಾವ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬನ್ನರಾಂವಟಣ ತಾ್ಲೋಕು ಬನಿಗಾವರಿನಾವೆ ಎಂ ಪನ್ನ ಸಬನಿ ರಸ್ತೆ ಸರವ 30 ರಂದ 7. 
5| ಹಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 16.30 ರಿಂದ 17.00 ಮತ್ತು 25.30 ರಿಂದ 26.08 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 115.00 Gh ಉಮಗರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಆಂತಿದ 
054-04337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
ಸ ಮಿತಿ [ಬ್ರೂಳಿನರಹೀಯರ-ದಿಡಗ-ದಬ್ಬಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 63.00 ರಿಂದ 64.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
6 | ಹಾಸನ [ಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ i ಬ್ಲಘಟ್ಟ ರಸ್ತ ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 55.00 
ಸನ 3054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಾಗೂರು ಕೆಂಬಾಳು ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ದರಸಿಹಳ್ಳಿ -ಕೆಂಬಾಳು-ಬಸವನಪುರ-ಚಿಕ್ಕಹರಸನಹಳ್ಳಿ-ಬಿದರೆ) ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ರವಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
7 | ಹಾಸನ [ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ [ಸರಪಳಿ 1030 ರಿಂದ 12.00 ಆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 90.45 ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
3050a337--09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ | 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ಬಾಗೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.75 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
8 | ಹಾಸನ [ಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ |ನನದಾಯಪಬ ಸ್ಪ ಸೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾ 65.00 
ಸನ 3054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ |ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 68,00 ರಿಂದ ಚನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 0.90 ಕಿ.ಮೀ ಫಾರಿನ್‌: ಟೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
9.) ಕಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(72205) 1840 ಸ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 
3058-02337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸ ಮೆಂತೆ | ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ೧೧೦ ರಿಂದ 500 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧೀ (60636 ರ್‌.ಎಲ್‌.. 
10] ಹಾಸನ [ರಣ ಪಸೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಕಲ್ಲು ಸೆ ೧೦ ಸ೦ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (60636) 127.00 ಹ್ನಾಸೇಲ್‌ಎಲ್‌.ಎಣ್‌ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
A ಇ 
3054-04337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ [ಅರಸೀಕೆರೆ ಠಾ ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ-ದುಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ-ಹರಳಘೆಟ್ಟಾ-3ಪೆಟೂರು "ಗಡ "ರಸ್ತೆಯ `ದಾಸಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
1| ಹಾಸನ [ಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ( 'ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(88720) 50.00 ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ನಾಯಕ್‌ 40.87 ಧಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
'ಆರಸಕರ ತಾ ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನಾವಾರ ರಸ್ತಯಂದ ಹಳಿಯಾರ್‌ರಾಷರ ಕಸ್ಪಗಸೌಡವ ಕಹ 
EE ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ [ಸರಪಳಿ 27.00 ಕಿಮೀ ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೋರನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 50.00 | Adhyanta Constructions | 944 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಕಾಮಗಾರಿ(88027) x (Ningaraju) ಅಂತಿಮ ಬುಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
ರರ ತಾಗ ಸಾಡವರಾನಾರರಂದ ಪಮನಾರು-ಹಾನಾನಾರ ಕಗ ಸಾವ ಸಾವ್‌ 
3054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ [ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಲಂಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(87892) ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹನಾಂತ್ರಿ ್ರ . i) ಸ್ತ . ಲ್‌.ಎಸ್‌ ಜ್ಞಾನೇಶ್‌ 
13) ಹಾಸನ [ಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ 1500 is * 480% ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
F009 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ |ಅರಸಕರೆ ತಾಗ ಎಂಸುಎಘ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬದರ ಸಾರುವಠಸ್ತ' ಮಾರ್ಗ ತರಿಷ್ಳ್‌ `ದಾಗೌವಾನು ಗ್ರಾಮ ಇಮನರ ಫೂರ್ಗಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಮ 
14] ಹಾಸನ' [ರೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ 4 ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(88724) 50.00 ಈ.ಮಂಜೇಗೌಡ 7.17 ies 
ರಾ ಪನಾಮ ಪನ್‌ ಗಡಮಂದ ನಷ್ಠ ಸಡವ ಕೃಷ ಸಾ ನಾಡ 
5] ಹಾಸನ [ಂ4437-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ [ಶಮೀಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮದರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 700 8.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ದಿಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮ 2 Wai sili 0 ಕಾಮಗೂರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(88614) 
l( 


ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 


3% 2೦19-2೦ ನೇ 
ಕ್ರ 'ಸಾಲನಲ್ಲ | ಕಂಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ವಿವರವಾಗಿ 
5 | ಎಭಾಗ ಲಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ನ್ನು 
1 | ಸ 
[ಸಾರನಪಳ್ಳ್‌ಬಾವಗರ್‌ ಕ್ಥಪಾಡ ಪಂದ್ರಾನ ಮಾರ್ಗ್‌ವಾಗ ಪಷಸಾದ ಸಾನ್‌ ಕಷ್‌ ನ್‌್‌ - 
j6| ಹಾಸವ [4 1-09-172; ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ: | ಮ್ನ ನಿರಿದ 700 ಕಿಮೀ ಅನೆಗೆ ರಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(87705) 50.00 | Adhyanta Constructions | 467, ಕಾಮಗುರಿ;ಪೂರ್ಣಸೊಂಡಿದೆ. 
[3 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈೆ' _ (Ningaraju) ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವಶಿಸಿದೆ 
ನಾರಾ ಮನನ ಮಾ ಕಣದಹಳ್ಳಿ - ಮಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಂಗೋಡನಹಳ್ಳಿ-ಅಬ್ಗನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 00 ರಿಂದ 250 ಕರ್ಮಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಂತ್ರಿ ಸ ನ ರಸ್ತೆ 
17] ಹಾಸನ [ಮೀಣ ರಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ೬ 5.15 ರಿಂದ 6465 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ವಿ(72763) 4090 iid 3% | ಅಂತಿಮ ಬಲು ಪಾಪತಿಸದೆ 
| 
3054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ |ಹಾನುಬಾಳು - ರೇವಾಲದಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಡಟಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅತ್ತಿಬೀಡು ಬಾಣಿದೈಲಿ ಕಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನ ತ್ರಿ kl ಶಿ ್ಯೇ ಸ 
18] ಹಾಸ; ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 5.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ.(90212) 110.00 ಶಿವಶಂಕರ .ಕೆ 39.27 ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
3054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ [ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಃ ಎನ್‌ಹೆಜ್‌ ೩8 ರಿಂದ ಬಾಳೆಪಳ್ಳ್‌ ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳಿ ಬಾಡಹ್ಸ್‌ - ಗಾದ್ದು ಮಾರ್ಗ್‌ ಕಾಮಗುರಿ ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾಗಶಃ 
| ಹಾಸನ [ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ [ಸೋಮವಾರಖೇಟಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.40 ರಿಂದ 14.50 ಕಿ.ಮಿ? ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 120.00 _ ಇಖಭಿನಾಗಗಣ್‌ 3085 ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
I 
3054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿವಬ್ಬಣ-ಕೊಣನೂರು ಸ್ಥೆ ಸರ 1670 ೦5 170 & ನ80 ನಂದ 3ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಣಸಾಂದರ ಆಂವ] 
20| ಹಾಸನ [ರಣ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(88710) 10/183 ತಥ್‌ ನೀಗಲಸನ್ನ 1494 ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ 
[ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರವಂಗಲ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಹಿಂಭಾಗ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
3054-04-337-1-09-17: ೈಲ್ವಿ 
21| ಹಾಸನ LASAE ನಿನಗ ಡ:ಭಖ್ಯುನಿಂತಿ (ಉದ್ದೂರಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಹಾಸನ ಹೆರಗು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ050 ರಿಂದ 250 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 98.22 ಶಿವರಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಇಳಾ [ಕಾಮಗಾರಿ.(119623) 
§ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೆರಗು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋರವಂಗಲ ಎಕ್ಯನಷಳ್ಳಿ ಉದ್ಧೂರಪ್ಳ್‌ ಪಡ್ಯನವ್ಯ್‌ 
-04-337-1-09- p ್ಯ ್ವ 
2 ಹಾಸನ. | ಂ4-04337-1-09-172' ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ [ಮಾಯಾಸಮುದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೊಡ್ಡಪುರ ಹೆರಗು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ,0.00 ರಿಂದ 1.70 ರವರೆಗೆ ಶಿವರಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
2 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೆ ಸ್ತ 73.77 
| ಸ [ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(110136) 
[ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡ್ಡಿಮನೆಯಿಂದ ಶಮ್ಮಾಪುರ-ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಗೊಳ-ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಗೊಳ ಕೊಪ್ಪಲು-ತೇಜೂರು- 
(—04—337-! 1 U - 
2| ಹಾಸನ bea ಕ ಸ 13. ಸಾಂಷ್ಟನಿಂತಿ ಶಂಕದರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಹೆಜ್‌,ಹೆಜ್‌.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.1.70 ರಿಂದ 3.50 | 00.00 ಆರ್‌.ಯೋಗೀಶ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸಣ ಶಸ ಅಭಿವೃದಿ ಕ.ಮೀರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ.(110201) 
fk [ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಜ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ 
ಸವ [054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ [ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಉಗನೆ. ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಶಂಕದ ಕೊಪ್ಪಲು. ಮುದ್ದಾಪುರ ಕಳಿ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಸೆ , A 
24| ಹಾಸನ [ಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ.ಮೀ.6.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು 1200 ರಿಂದ 1400 8.ಮೀರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು | 12100 ಹಳಸಲು ಗುತಿಗೆಬಾಲಿ ನಿಲ್ಲೆ ಿಸವ ತಲಗದ 
[ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸ.(111704) 
25| ಹಾಸನ [43I7-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ '|ಜನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಃ ಗೂರೂರು-ಚನನುರಾ ರಸ್ತ ಸರಾ 3ರ ನಂದ ಇಸನನ ನವರ ಸ್ನ ಇವ p 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. Re 
ib 
[ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಕಾ॥ ಶ್ರವಣದೆಳಗೊಳ - ಕೆ.ಆರ್‌ ಪೆಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ - ಹಿರೀಸಾವೆ ಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ನೆ ಮಾರ್ಗ 
4-04-337-1-09-17 kK [ ಸ ಸ್ತ 
26| ಹಾಸನ toe ಹ oer 172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ [ಕೊತ್ತನಘಟ್ಟ ಡರವನಹಳ್ಳಿ, ಸಾಹಿಹಳ್ಳಿ ಸುಂಡಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5,20 ರಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 40.00 
ಔನೀಣ: ಕತ್ತ ಅಭವೃದ್ಧ [ಕಾಮಗಾರಿ. ಡಿ.ಪಿ.ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್‌.ಒ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 
| ಹಾಸನ [4-04337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ" [ಡನ್ನರಾಯಪಟ್ಣಣ ತಾ॥ ಕುರುವಂಕ-ತ್ರವಣಬಳಗೊಳ ರಸ್ತ ಸರಪಳಿ 80ರ ರಂದ ನರ ನವರ ನ್ನ ಇನ್ನ Fe 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ke 
—— 
3054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ [ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಃ ನಾಗಮಂಗಲ-ಶ್ರವಣಪಳಗೂಳ ರಸ್ಸ ಸರಪಾ 88ರ ನಂದ 370 ವಗ 
28| ಹಾಸನ ass K 3 “| 3p 
ಗಜ್ರಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ( 
— 
[ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ। ನವಿಲೆಗೇಟ್‌ - ಕಬ್ಬಳಿ -ದಿಡಗ ರಸ್ತೆಯಿಂದ - ಟಡಿಹೆಟ್‌, ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ ಮಾರ್ಗ 
4-337-1-09-17 ್ನೇ [3 ( ಸೆ ಸೆ e) 
29| ಹಾಸನ LE | (ಈ ಸೊಎಗ12'ವಸಟ್ಗವಸತ್ತಿ ಗಿರೀಕ್ಷೇತ್ರ - ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ - ಕಾರೆಹಳ್ಳಿ -ಅಣತಿ - ವಳಗೆರೆಹಳ್ಳಿ - ಬಿದರೆ - ಬಾಳೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 12.50 115.00 
ಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಿಂದ 14.50 ಆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ol m ಟಿ.ಹೆಟ್‌.ಮನನಳಯ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್‌.ಒ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 
3054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಬಾಗೂರು ಕೆಂಬಾಳು ಟಿ.ಡಿಹೆಜ್‌ ರಸ್ತೆ, (ಮಾರ್ಗ ದರಸಿಹಳ್ಳಿ -ಕೆಂಬಾಳು-ಬಸವನಪುರ-. 
30] ಹಾಸನ ್‌ hು by [ಸ 114,00 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಿಕ್ಕಹರಸನಹಳ್ಳಿ-ಬಿದರೆ) ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 13.70 ರಿಂದ 15.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


“2 
ಶ್ರ ವಿಭಾಗ [ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 30 ಅಂದಾ ಟೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಸಾಲ | ಕಾಮಗಟದಿಟರು ಪ್ರಸಕ್ತ ಚಂಿತೆಬಳ್ನು ಪಿಟೆಲಿರ 
ಅನುದಾನ 
3054-04337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ |ಹಾಳನರೂಮರ ತಾರ್ಗಾನ ಸ.ಎನ್‌ಎಸ್‌`ರ್ನಮಂದ ಹರಷ ಕಾಪಾ `ನಾರ್ಗ ಆವ್‌ ಸೌರವ್‌ 7 
31| ಹಾಸನ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ K ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ(107638) 195.00 | ಕೆ.ಎಸ್‌.ಅಶ್ವಥ್‌ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಡೇಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ 
ಹಾಸನ [337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೊಳಿನೆಯೇಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕ. ಎನ್‌ಎಸ್‌ 'ರಸ್ತೆಹಂದ ಓರೆಹ್ಗ್‌ TO 170 ವರಣ 2 ನೇ ಕರೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆದಿದ್ದು ಕೊನೆ 
32 ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ(107622) 30.03 ದಿನಾಂಕ 19.02.2020 
3054-04-337-1-09-172 ಮುಖಮಂತ್ರಿ ಹಾಸನ ಜಿನ್ನ ಪೌಮಾರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಂ. ರಸಮಂಡ ಡೋಡತತ್ನನನ್‌ ಸನನಾಷ್ಟವ ಮಾವ 'ಮೆ.ಬಿಎಂಆರ್‌ಚಿ ಕನ್‌ ಟಿ 
33] ಹಾಸನ [ದಿದ ಅಭಿಷ್ನದ್ಣ “ [ಹಾಳ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ(॥1847) 149.00 ರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್‌.ಒ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 
ಹಾಸನ ಜಳ್ಳಿ ಪೌಲೂರು "ತಾಲ್ಲೂಕು `ಮೊಡಗರ-ಬಲೂಡ `ಪೋನಂದ ಇಗ್ಗಡವ-ಅಡವನಹ್ಕ್‌ ಮಾರ್ಗ 
3054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
34 | ಹಾಸನ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ p 80.00 ಕೆ.ಹರ್ಷಿತ್‌ 'ಡಬ್ರ್ಟ್ಯೂಎಂಎಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
hic; ಯಮಸಂಧಿ-ಕೂಡ್ಡೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಕಿ.ಮೀ 1,60 ರಿಂದ 3.30 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(॥11842) 
ಆರರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಹಕೂರು"ರಸ್ಕವಂದ ಪಾನ್ಗಸಮುಡ್ರ `ಹಾರನಪ್‌ ಕಪಲಪರ ನಾಗೇನಹ್ಸ್‌ ಮಾರ್ಗದಂದ 
35| ಹಾಸನ [44337-109172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹ್ರುಂಯಾರ್‌-ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1400 ರಂದ 1600 ಕಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 3145 ಚಂ ಬಳದ 2.56 |್‌ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಿಮ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಕಾಮಗಾರಿ.(111996) 1.4 ” ic ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದೆ | 
| ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೊನ್ನಸಮದ್ರ `ಹಾರನಡ್ಳ್‌ `ಕಮಲಾಷುರ, ನಾಗೇನಹಳ್ಳ | 
36] ಹಾಸನ [4-337-109-1712 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ [ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹುಳಿಯಾರ್‌-ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 630 ರಿಂದ 830 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ sais ಜನೇರ,ನಿಟೊಸ್‌ ಕನ್ನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಘೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ್ದು 
ಗತಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(112310) § § ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸನ 3054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಸರಾಗ ಡ.ಎಂ ಕರ್ಕಿ ಕಲ್ಲುಸಾದರೆಹಳ್ಳಿ ಕಸ್ತಯ ಸರ್‌ 30 5ನ ರಂದ 300 3ಮಾ ವರಗೆ 
37 ಗಜಮೀಣ ರಕ್ಷ ಅಳವಿ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(11740) 100.00 ಜಿ.ಎಂ ಬಸವರಾಜು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್‌.ಒ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 
7; ಸ್ತ [ 
ಸನ [054-04337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರರ ಈ ಕಲ್ರನಾಂದಕನನ್‌ಯಂದ ಇರೆ ಸದರ ಸಮಾ ರಾ ನಮಾ ತಗರ ಇವನಾ 
33 "ಹಾ: ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(112042) 100.00 ಎಂ.ನಸರುಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[3054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ [ಅಯಕರೆ ತಾ! ಮಲ್ದಾಪರದಿಂದ ಕ್ಲಾಗುಂಡಗೆ ಸೌರ ಕಂ AO ES E50 ಇದ್ಯಾಂತ ಕನ್ನ್‌ಟಕ್ಷನ್ಸ್‌ gi 
ಮಂತ್ರಿ ಸ್ತ ಆ ನ್ಸ್‌ಟಕ್ಷನ್ಸ್‌ | 
39] 'ಹಾಸನ [ರಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(112033) 50.00 (ee ಹಮಗಕ ಪ್ರಡನಸ್ಧಿನ | 
ಸನ 3054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ [ಆರೂರು ತಾ 'ಆಲೂಡನಿಂದ -`'ಹಣಸವಕ್ಳ್‌ ಡೌಡ್ಗ್‌ಣಿಗಾರ್‌ ಮಾರ್ಗ ಕಂದರ ವೈಲಜಳ್ಳ್‌ ಕ್ಷಹನ್ನು ] 
4 ಈ: ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.00 ರಿಂದ 13.10 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(112375) 70.64 'ಬಿ.ರೆಮೋಕ್‌ ವಾರದ 
ಸನ [31-09-12 ಮುಬೈಮದ್ರ  ರಶಭರ ತಾಗ ಪಾನು - ರವಾಲದರ ತನಂ ತನಾ ಸಹನ ಕಮಾರ ತ್ವಾರಾಹ ವ) 
41] ಹಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ [ಬಾಣಿಬೈಲು ಕಿ.ಮೀ 6.45 ರಿಂದ 7.75 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (112030) 92.00 ರಂಜಾಸಾಬ್‌ ಐ ಬಣಗಾರ್‌ 'ಡಬ್ಬ್ಯೂಎಂಎಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[3098 00337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂ್ರ ರಕವರ ಠಾ ಹಾನವಾನ - ಕಷಮಾರ ಕಮಾನ ನನ್ನಾ ಇವನಸ್‌ನಾನ ನ್‌್‌ | 
42| ಹಾಸನ ಗ್ರಾಮ್ಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.418 ರಿಂದ 0.723, 0.797 ರಿಂದ 1433, ಮತ್ತು 2.00 ರಿಂದ 3.00 | 9200 ರರಿಜಾಸಾಬ್‌ ಐ ಬಂಗಾರ್‌ [ತಬ್ಲ್ಯೂಎಂಎಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ) 
3 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ 
(ಕಿ.ಮಿಃ ವರೆಗೆ ಅಬಿವದಿ.(111620) 
3054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ |ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಅರಕಲಗೂಡು-ಹೊಳಲಗೋಡು ರಸ್ತೆ, ಪಯ ಕತ್ತಿಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸರಪಳಿ 0೨೦ ರಂದ 
[ake] py ke N 
4] ಹಾಸನ [ಬೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಮಗಾರಿ(111098) 170.90 ನಿಹನ್ಮುಣ್ಣಗಾಡ. ಲಸಾಬರ ಕಾಮಿತರಿ ಪ್ರಡಿಯಳ 
ರೂಂ ಇರ8.49 


ನು ಬಂಧೆ. 


3) 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ ಗೋಪಾಲಸ್ಸಾಮಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತು ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:266 ಕೈ ಅನುಬಂಧ 
Details of Works pertaining to Hassan District 


CRF Works 
Sanctioned Tender Present Total Pending 
Job No Name of work Cost in Name of Agency | costin Stage of | Expenditure Bill 
Lakhs Lakhs work in lakhs 
FS 3 CS lel 


2016-17 


R CRF-KNT- Improvements to MDR from sri B.M. Range Work MR RK 
2016-17-1791 Didaga in  Shravanbe! agula| gowda completed. , 95. 
Constituency of Hassan District, 
MD H Ili te 
CRF-KNT- Improvements to £ R from aranaha ito SriRahesk Keutias Work 
Javagal in Arasikere Constituency of f 208.79 0.29 193.91 
2016-17-1792 FA Kothari completed. 
Hassan District. 
Improvements to MDR from Haranahalli 
-Javagal road to join Tumkur - Honnavara 
ENT [road (NH-206) via Handralu from Sri L.S. Gnanesh | 313.16 cd § 92.84 219.58 
Ch.10.00 to 2200 Km in Arasikere ಹ 
Constituency of Hassan District, 
Providing Road Safety works on SH 102 
CRF-KNT- H M/s Ladwa safety Work 
2016-17-1603 Huliyur Keralapur from km 0.00 to km Solutions Pvt Ltd, 626.07 éompleted. 36.69 283.24 
132.60 in Hassan Dist. 
ಸ ; Sri C.M. Nagesh. 
P. R fi » 
CRE-KNT- roviding oad Safety works roth Hiresave Clee 1 PWD Work 
to Sattehalli Km 0.00 to 110.00 in Selected} 700.00 661.98 476.60 198.89 
2016-17-1605 ಸ Contractor, CR completed. 
reaches of SH-8 (Hassan dist) Patna, Hassani 
CEFR Improvements to Arehally - Bikkodu road Work 
6 2016 17 i946 from Km.0.00 to 8.40 Km in Belur Taluk, 500.00 Sri. B.K.Prabhakar| 522.51 F 519.93 0.00 
i ರ completed. 
Hassan District. 
Improvements to Gendehally - K.R.Pete - _ 
7 [20 2g [Chickmagalur road from Km.7.00 to 17.75 i i 4a | 757.40 A! a) 82260 0.00 
Km in Belur Taluk, Hassan District. Hak P y 
Improvements for Road from Bidrakka via M/s. Rayeegowda 
8 Tejur, Mayagowdanahalli to join Construction 522.49 Worle 526.51 0.00 
ಕ . completed. 
Hallimysore road from Ch.0.00 to 11.00km. Company 


3ಬ 


selected reaches) in Alur Taluk 


Sanctioned Tender Present Total 
Job No Name of work Cost in Name of Agency | costin Stage of | Expenditure 
Lakhs Lakhs work in lakhs 
KN RE 4 5 8 
Improvements for Road from Kortagere via 
Kotekarpuravalli Bellikarpuravalli, Sri. Rameshkumar Work 
$ ) R 524.71 
2016-17-1984 |Ningapura to join Basavapatna road from 500.00 Kothari 522,55 completed. 
Ch.0.00 to 12.00km. 
Improvements to road from Hiresave on NH 
CRF-KNT- |48 to Shravanabelagola to Sri. Work 
p f 1923.24 
2016-17-2047 Channarayapatna in Hasan Dist(Selected 4000400 H.N.Ramegowda 1862/02 completed. 42 
reaches). 
Improvements to road from CMRoad 
Kolagunda via Gerumara road. In Arasikere] 300.00 Sri. C.Halappa 297.73 Work 200.40 
17 ಗ completed. 
Taluk, Hassan Dist. 
Improvements for Road widening and 
strengthening from Ch.0.00 to 850 
KMfrom Huliyarr - Keralapura State Sri. 
Ms Highway No.102, via 200.00 |K.S.Ashwathnaray | 207.63 ಮ ಸ 194.91 
Chowrikoppalu, Melagodu, Makanahally, anagowda p _ 
Kammarige Gopanahally, Valagerahally in 
Hassan Taluk. 
Improvements for Road from Ch.0.00 to Sri. 
ಹ, ರ 9.00 KM in Holenarasipur Teranya- 300.00 K.S.Ashwathnaray | 335.44 Worl 299.41 
~17- completed. 
Mavanur road. anagowda 
Improvements for Road widening and 
strengthening from Ch,0.00 to 7.00 KM ಇ 
CRF-KNT- [from NH-75 via H.Aladhahally,| _ ಭಧ Work 
ಸ ನ .S. F 523.17 
2016-17- 2092| Junjanahally, Hosur, Nellakkihally to jont| 500-00 ರ bo ಪಿ 
District. Road of Koushika, Markuli and 
Malali Road in Hassan Taluk. 
Improvements to road Joining Hassan- ; 
CRF-KNT- ಗ R . Sri Ramesh Kumar Work 
pe 1828 |Goruru road to Kattaya- Hallibylu( in| 300.00 Kothari 284.00 completed. 292.87 


Sanctioned K-Te Tender | Present Total Pending 
Job No Name of work Cost in Name of Agency | costin Stage of | Expenditure Bil 
ಸ Lakhs work in lakhs 
nn Bel ES NE EE 9 
NH-48(via) Udayavara- 
Highway-27-S.S.A Road to Join 
20 po [Improvements to road joining Sri Guruprasad Rail 153.00 | Mok | 15186 2.11 
Re in selected reaches) in p f 
ರಾರಾ to MDR from Narihally to 
2 ko y Akkanahally junction via Tuppadahally, Worle 
Dated Bilikere, Kabballi Temple, Ungaragere in| 500.00 B.M Range Gowda | 536.54 completed 186.84 347.06 
02.11.2016 |Shravanbelagula Constituency of Hassan 
District. 
2 Li a Mosalehasahalli Bindiganavale Work 
Dated Improvement of Road From Road km 40.00] 500.00 S.M Abdul Hafeez 537.62 completed 98.61 394.37 
02.11.2016 |to 54.00 in shravanabelagola constituency P 
Improvements for Mudigere - Belur road work is 
Dated from Km.13.00 to 25.00 Km in Belur Taluk,| 800.00 H.N Rame Gowda | 834.69 under - 669.3 
02.11.2016 |Hassan District. progress 
GREENE Improvements to Anemahal i | 
2016-17-1830 Bommanakere - Hettur - Iguru road in work is 
Dated selected reaches(Hettur to Hadlahalli &] 350.00 M.T. Nagaraj 360.96 under ನ 0.00 
02.11.2016 |Yadakeri cross to Iguru) in Sakaleshpura progress 


Total 10600.00 7348.77 2614.68 


sL Sanctioned Tender Present Total 
NO Job No Name of work 3p Cost in Name of Agency | costin Stage of | Expenditure 
Lakhs Lakhs work in lakhs 
WY wee F p Si ii es 8 
2017-18 
Improvements to road from Bettadahally to 
Mattanavile road via Dhadigatta - 
ಪ ್ಯ Work 
2 15 KE iN Juttanahally - Pumadihally -Huligere-| 450.00 A a completed 110.27 
2018 mattanavile road from Ch.0.00 to 15.00 
Km. 
Improvements to road from 
CRF-KNT-2017 Shravanabelagola - K.R.Pet road to join p 
18-2441 ನಃ _ Sri. 833.32 Work 
DATED:05-02- |Hirisave, Belagola via Kottanagatta,| 230.00 H.N.Ramcgowda completed 39.73 
2018 Haruvanahally, Saihally, Sundahally road 
from Ch.0.00 to 6.00 Km. 
CRF-KNT-2017 Improvements to road from Kuruvanka - | | 
18-2443 Sri. Work 
DATED:05-02- | Shravanabelagola road from Ch.1.50 to| 200.00 H.N.Ramegowda completed - 
2018 8.00 Km in selected reaches. ° 
Improvements to road from Kantharajapura 
CRF-KNT-2017]to T.C.Road via Baralu, Bediganahally, 
18-2442 Nandipura, Valagere Somanahally, 400.00 Sri. Work 340.35 
DATED:05-02- | Somalapura, Harosomanahally, Nettekere, ” B.M.Rangegowda completed 
2018 Thavarekere, Thenkanahaly road from 
Ch.0.00 to 5.00 and 10.00 to 18.00 km. 853.90 
PS Improvements to road from Mosalehosally - sii Work 
5 PNR pp oe Ch.40.00 to 44.00 500.00 B.M.Rangegowda completed ಸರತಿ 


1 


CRF-KNT-2017 


Name of work ಚಿ J 


ನ 


Improvements to road from Holenarasipura 


Sanctioned 
Cost in 
Lakhs 


Name of Agency 


Tender 
cost in 


Da 02. [Didaga-Dabbegatta from Ch.41.40 to) 290.00 Sri. Hafeez 
51.40Km. 
Improvements to road from Benakanakere - Work 
4 Bindiganavile road from Ch.26.00 to 39.65| 300.00 Sri. Hafeez ಮ 285.11 79,67 
DATED:05-02- 
2018 Km in selected reaches. 963.30 | completed 
Improvements to road from Bagur - 
Kembalu TDH road via Dharasihally- Wik 
DATED:05-02- Kembalu-Basavanapura- 400.00 Sri. Hafeez socleted 366.28 79.67 
2018 Chikkarasanahally-Bidare from Ch.5.00 to P 
00 Km 
Improvements to road from Beechenahally- Work 
DATED:05-02- Karekere-Thiptur road Ch.52.00 to 63.00] 500.00 Sri. Rayeegowda ಆಸ td p 443.67 
Ate Km. complete 
Improvements to road from Navile Gate - 864.42 
ನನಾ Kabbali-Didaga via TDH road, Girikshetra, ik 
De eL:05.02- (Channenahally, Karehally,  Anathi| 400.00 | Sri. Rayeegowda ಹ ನ + 365.31 
2018 Valagerahally, Bidare, Balehally road from compe 
Ch.7.80 to 16.20 and 17.00 to 20.00 Km. 
ರ Improvements to road from Baguru Navile Worle 
11 DATED:05-02- road from Ch.0.00 to 9.00 Km and 13.00 to 400.00 Sri. Rayeegowda ನ 1 - 384.24 
2018  |14-20 Km. complete 
Improvements to road from Mosalehosally- 971.32 
ರ Bindiganavile road Bagur via Baguru, Weil 
12 ek Kumbarahally, Kalenahally, Banavase,| 300.00 | Sri. Raycegowda 5: - 102.34 
DATED:05-02- completed 
2018 Sathenahally, Agasarahally, Hongehally, 


M.Shivara road from Ch.0.00 to 7.50 Km. 


Sanctioned Tender Present Total Pendin 
Name of work 3) 6 Cost in | Nameof Agency | costin Stage of | Expenditure i 8 
Lakhs Lakhs work in lakhs 
3 4 5 7 8 9 
CRF-KNT-2017}Improvements to road from Baguru- 
18-2451 Kembalu TDG road to join BKT road via _ Work 
) ‘RR: 4 4; N 
DATED:05-02- |M.Shivara, Chikkaranaralu from Ch.0.00| 300-00 ಇ ನಲಸ | 1 completed 1423 259.98 
2018 [t09.00 Km. 
ಸ ಸ Improvements to widening of road from Sri. Work 
DATED:05-02- | Mosalehosally - Bindiganavile road from| 300.00 Ashwathnarayagow ecrnpleled 73.6 0.00 
2018  |Ch.18.00 to 25.30 Km. da oinpiste 
972.74 
TSU Improvements to road from Beechenahally- Sri. Work 
DATED:05-02- Karekere-Tiptur road from Ch.20.00 to| 700.00 Ashwathnarayagow ke ಕ < 0.00 
2018 37.00 Km in selected reaches. da opie 
Improvements to road from NCA road to $i Work 
DATED:05-02- loin A.Cholenahally via CNS road from| 200.00 HN Ramegowida completed © 198.00 
2018 Ch.0.25 to 3.00 km. 
CRF-KNT-2017]Improvements to widening of road from 
18-2455 GNS road, Kumbenahally gate, Agrahara Sri. Work 
17 2 - 
DATED:05-02- |Koppalu, Agrahara Janatha colony road 300.00 H.N.Ramegowda 846,45 completed 286.4 
from Ch.0.00 to 5.00km. = 
Improvements to road from Gandasi ಮ Work 
Santhemaidhana-Nonavinakere from| 400.00 _ 409.43 0.00 
DATED:05-02- H.N.R 'd. 
2018  |Ch.6.40 to 20.00 kn. ನಿ ಅರಾ 
182406 Improvements road S.H.112(a) for Ashwathanarayana Wii 
19 dated:05.02. |Channarayapatna-Narasipura-Kodlipete 1000.00 | Gowda K.S., Class | 1026.89 c leted 1012.23 0.00 
2018 road from Ch.0.00 to 22.00 Km (SH.112(a) 1 PWD Contractor Cmplsted; 
CRF-KNT-2017]Improvements to CNK road to BT road via akira | 
18 -2427 J|Kodihally, Haradhanahally, Doddakunche ಪ Work 
39 | amted:05.02. [Road (SH-121) from Ch.0.00 to 720 KM| 500-00 | GowdaK.S., Class | 913.57 19:93 


2018 


(SH-102) 


1 PWD Contractor 


Nis 403.09 


< Sanctioned Tender Present Total 
gab No Name of work ಇಗ Cost in costin | Stageof | Expenditure ~- 
Lakhs - Lakhs work in lakhs 
A SE SER ES CSCS RE SE 


CRF-KNT-2017 


Prabhakar.B.K., 
Class 1 PWD 
Contractor 


Improvements to road from Belur - Mudiger 
road via Dabbegadi, Banasavally 


dated:05.02. 
2018 


Total 8820.00 


2018-19 


5 7 


3663.97 3058.49 


BUS 


Name of work 
in Lakhs 


C Shen RASS NE] 
Hassan - Yadagowdanahalli 
Improvement and reconstruction to 
two lane with paved shoulders from 
32586.00 Leinart 21508.00 


KM.489.845 (new KM.58.125) to x 
KM.537.500 (new KM. 105.780) of Sri SM Autade 
27203.00 
Chikkamagaluru to Bilikere section Pvt ltd progresss 
of NH-373 in the State of 
Karnataka. 


(Job No. 


KNT-2017- 


(Job No. NH-373-KNT-2017-18-892) 


Widening to Two Lane with Paved 
SR Construction 14,849.00 Work in 5408.07 
progresss 


Shoulders from Km. 194.900 to 
19160.00 
company 


Km. 243.200 of NH-234 Banavara- 
Huliyar Section in Karnataka State 


under EPC Mode. 
s76o) “| a2520) | 


ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೆಬ್ಬಾಧಿಗಳು 
ಬೆಂಗಳೂರು 1" 


ಅನುಭಂದ - 1 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ 2016-17, 2017-18 & 2018-19 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ 3 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಉದ್ದ 


(8. ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ) 


ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಅನುಮೋದನೆ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ 


ಹಂತ-3 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಗಲಕೋಟಿ - 
ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57 ರ ಸರಪಳಿ 443.54 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 475.84 ಕಿಮೀ 
ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಾಲ್ಲೂರು 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-858 ರ ಸರಪಳಿ 254.7 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 294.88 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2600,00 


ಮೆ॥ಕೆ ಬಿ ಆರ್‌ ಇನ್ವಾಟೆಕ್‌ ಲಿ. 
ಬೆಂಗಳೂರು 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ- 
ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-147 ರ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 16.70 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಡ್ಯ - ಹಡಗಲಿ ರಾಜ್ಯ 


ಹೆದ್ದಾರಿ-47 ರ ಸರಪಳಿ 85.54 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 128.90 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹುಳಿಯಾರು - ಕೇರಳಾಪುರ 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-102 ರ ಸರಪಳಿ 15.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 149.52 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ಎಮ್‌ ಅಬ್ದುಲ್‌ ಹಫೀಜ್‌ 
ಶೃವಣಬೆಳಗೊಳ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಪ್ಲಾರಹೊಸಳ್ಳಿ - ತ್ಯಾವೇಹಳ್ಳಿ - 
ದೊಡ್ಡಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ - ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ - ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ - ಬಸ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಯ ಸರಪಳಿ 
0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 12.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು ತ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಉದ್ದ | ಮೋದನೆ ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ ಷರ 
(8. ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ) - ನ್‌ 
ನು (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ -ಕೆ. 
ಎ |ಆರ್‌ ನಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-1088 ರ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 17.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 16.66 2050.00 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. we 
ಶ್ರೀ ರಾಯೀಗೌಡ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಿರಿಸಾವೆ - ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ 
ಬಿ |ಹೆದ್ದಾರಿ-08 ರ ಸರಪಳಿ 64.20ಕಿಮೀ ರಿಂದ 94.24 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 3.67 425.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ತಿಪಟೂರು 
ಎ |- ಹಾಸನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-71 ರ ಸರಪಳಿ 11.40 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 28.37 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 11.82 1000.00 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮೆ। ಬಿ ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಇನ್ವಾಟೆಕ್‌ ಹಗರಿ 
— ಇಂಡಿಯಾ ಸಟಕ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ತಿಪಟೂರು - ಬೆಂಗಳೂರು. > 
ಹಾಸನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-71 ರ ಸರಪಳಿ 28.37 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 49.32 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 8.40 1500.00 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆರಗೋಡು - 
ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 12.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 9.93 500.00 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬರಗೂರು - ದೊಡ್ಡಬೆಮತ್ತಿ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 10.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 9.39 500.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಶ್ರೀ ರಾಯೀಗೌಡ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೊಸಳೆಹೊಸಳ್ಳಿ - ಬಿಂಡಗನವಿಲೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 18.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 8.40 675.00 


ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 


p ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಉ e 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು ಹ ಮ ಅನುಮೋದನೆ ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ ಷರಾ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೊಸಳೆಹೊಸಳ್ಳಿ - 
ಬಿಂಡಗನವಿಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಯ ಸರಪಳಿ 18.00ಕಿಮೀ ರಿಂದ 60.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 13.40 700.00 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ - 
ಬಾಗೂರು - ಕೆಂಬಾಳು - ಟಿಡಿಹೆಚ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 9.53 425.00 
18.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಂಡೆಗೆರೆ - ಗರುಡನಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 1835 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 11.17 600.00 ಶೀ ಹೆಥ್‌ ನಳೌ ಗೌಡ SR 

5 ದ ಸಾ ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. “ ಇ = 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಂದಲಿ - ಬೈಲಹಳ್ಳಿ - ಬಿಕ್ಕೋಡು 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 29.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 10.40 550.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆರಡೇಹಳ್ಳಿ - ನಾರ್ವೆ - 
ಸೂಳೆಗುಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 18.35 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 6.00 425.00 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 

ಒಟ್ಟು 185.19 15070.00 | 


ಗಂಧಾತಿಂ10 


3s 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಉದ್ದ 
(8. ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ) 


ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಅನುಮೋದನೆ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ ಷರ 


ಹಂತ-4 


264 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ 264 ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - 
ತಿಪಟೂರು - ಹಾಸನ ದುದ್ದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-71 ರ ಸರಪಳಿ 44.17 ಕಿಮೀ 
ರಿಂದ 56.87 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


3200.00 


ಮೆ॥ ಬಿ ಎಸ್‌ ಆರ್‌ ಇನ್ನಾಟೆಕ್‌ 
ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌. 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-ತಿಪಟೂರು- 
ಹಾಸನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-71 ರ ಸರಪಳಿ 44.17 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 49.32 ಕಿ.ಮೀ, ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2.00 


650.00 


265 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಚ್ಚೇನಹಳ್ಳಿ-ಕಾರೆಕೆರೆ - ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) 
ಸರಪಳಿ. 20.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 43.00 ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


9.30 


1000.00 


pd 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪಟೂರು ಹಾಸನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 49.00 
ರಲ್ಲಿನ ಡೈರಿ ವೃತ್ತದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಭಗತಸಿಂಗ ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ 
ಮೂಲಕ ಎಂ ಸಿ ಎಫ್‌ ಕಾಟ್ರಸ್‌ ಹಿಂಭಾಗ ದೊಡ್ಡಕೊಂಡಗೊಳ ಗ್ಲರಿಪುರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 
(ಗಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) ಸರಪಳಿ. 0.0೦ ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 2.60 ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


3.20 


300.00 


ಮೆ। ಬಿ ಎಮ್‌ ಆರ್‌ ಜಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರೋಜೆಕ್ಸ್‌, (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರೈ ಲಿ. $ 
೨ ಟಬ ks) pe] ಜಿ 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪಗಕಿಯಸ್ಯುಕ್ತದೆ 


266 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹ್ಯಾರಾನೆ ಜಂಕ್ಷನನಿಂದ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ಚನ್ನಂಗಿಹಳ್ಳಿ ಕಬತ್ತಿ, ಕಾರ್ಲೆ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಪಡುವಲಹಿಪ್ಪೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ 109 ರ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 20.70 ಕಿ.ಮೀ. ವೆರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


12.00 


1200.00 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು - ಕೇರಳಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 102 ರ ಸರಪಳಿ 
91.50 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 102.00 ಕಿ.ಮೀ. ವೆರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


Page 4ot 10 


10,50 


1000.00 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


Page 50'10 


pe ಆಡಳಿತಾತ್ನಕ 
63 [) 
ತ ಸಾರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು pi ಅನುಮೋದನೆ 'ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವವರ ಷರಾ 
pl pS) p 
p [ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಂ.ರಸೆಯಿಂದ-ಬಿ,ಬಿ.ರಸ್ಪೆ- 
£4 ರಾಯೀಗೌಡ ಕನ್‌ಸಕ್ಷನ್ಸ್‌ ಕಂಪನಿ 
k ೨61 (ಕಲಜಟ್ಟಹಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕಗೆಣ್ಣಿಗೆರೆ-ದೊಡ್ಡಗೆ್ಣಿಗೆರೆ-ದೊಡ್ಡಾಲದಹಳ್ಳಿ-ಎ ಗುಂಡುಗಾನಹಳ್ಳಿ- ii Aes Wghigd ಸ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮೊಸಳೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ. 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ i | ೫ ರಾಜಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
12.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ “ ಬ 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಗಾಡೇನಹಳ್ಳಿ-ಹಾರನಹಳ್ಳಿ; 
( pd ಣೆ ಶ್ರೀ ಕೆ ಎಸ್‌ ಅಶ್ವತ್‌ನಾರಾಯಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
5 268 [ಕಣಜನಹಳ್ಳಿ-ಹೆರಗು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 20.80 2350.00 ಠ್‌ ಗೌಡ WSL AVON ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
20.62 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ k ಆ ಈ 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಟ್ಟೂರು-ಎಮ್‌ಸಿಎಫ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಫಾರಂ 
ಸ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್‌ ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಹಿರೇಕಡೂರು ರಿಂದ ತಿಪಟೂರು ದುದ್ದ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ili00 1150.00 
“ |ಠಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ k ನ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಡಿ ಕಾಫರ್‌ಮೈನ್ಸ್‌ ದುದ್ದ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌ ಎನ್‌ ರಾಮೇಗೌಡ ಕಾಮಗಾರಿ 
6 [26 | ಬ್ರ |ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 31.50 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 39.45 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 7.95 905.00 ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. # ರ್‌ 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌-ನಿಟ್ಟೂರು-ಗಂಗೂರು-ಯುಲಗುಂಡ-ಜಾವಗಲ್‌- 
N ನೇರಲಗಿ-ಜೋಡಿಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ-ನಿಡಘಟ್ಟ -ಕಡೂರು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 810 800.00 
” 10.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 5.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ i " 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಉದ್ದ 


(8. ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ) 


ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಅನುಮೋದನೆ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ 


ಷರ 


270 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕಲಗೂಡು - ಜೋಡಿಗುಬ್ಬಿ -ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು - 
ಗೋಪಹಳ್ಳಿ — ದೊಡ್ಗಳ್ಳಿ — ಅರಕೆರೆ - ಹೊಸೂರು - ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ರಸ್ತೆ ಹಖ ಸರಪಳಿ. 13.00 
ಕಿ.ಮೀ. 'ರಿಂದ 35.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ| ೈದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


11.28 


1400.00 


ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ಎಮ್‌ ಅಬ್ದುಲ್‌ ಹಫೀಜ್‌ 
ಶೃವಣಬೆಳಗೊಳ 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.275 ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ - ಪಡುವಲಹಿಪ್ಪೆ - ಕಳ್ಳಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಸಾಸ್‌ - ಜೋಡಿಗುಬ್ಬಿ - ಬೆಳವಾಡಿ - 


ಮೆ। ಬಿ ಎಮ್‌ ಆರ್‌ ಜಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
8 271 |ಕೇರಳಾಪುರ - ಪಿರಿಯಾಪ ಟ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ (ಖಖ) ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯರಸ್ತ ಸರಪಳಿ. 8.00 1165.00 ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್‌ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರೈ. ಲಿ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತದೆ 
0.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 840 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.08 ರಿಂದ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. 21 
ju ಸ 3 pf pS 
& ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ೦ಜಲಗೂಡು ಹೆಬ್ಬಾಳೆ- ಗೊರೂರು ಸಂರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ (ಹಖ) 560 375.00 
ಸರಪಳಿ. 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 260 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ರಾಯೀಗೌಡ ಕನ್‌ಸ್ಪಕ್ಷನ್ನ್‌ ಕಂಪನಿ 
9 |272 (ಪ ಆರ್‌ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತದೆ 
ಚನ್ನರಾಯಪರ್ಟಣ Re 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.08 ರಿಂದ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. 21 ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ಬಿ ಕಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು-ಗಂಜಲಗೂಡು-ಹೆಬ್ಬಾಳೆ- ಗೊರೂರು ಸಂರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ (ಯಖ) ಸರಪಳಿ. 2.60 12.60 1400.00 
ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 15.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಡೇಕೆರೆ-ಗರುಡನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
10 273 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 1480 ಕಿ.ಮೀ, ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 14,52 1646.00 ಶ್ರೀಸಿ ಹಾಲಪ್ಪ ಕಡೂರು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಈ 
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Cp ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು Fo ಅನುಮೋದನೆ ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ ಷರಾ 
ರಾ | (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಕಟ್ಟೆ-ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ-ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) 
ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 2175 ಕಿಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 20.50 2200.00 ಶೀ a Eg ಮ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಗ ಕ 
| 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-ತಿಪಟೂರು-ಹಾಸನ ಮಾರ್ಗ ದುದ್ದ 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7 ರ ಸರಪಳಿ 11.40 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 2837 ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 5.00 1150.00 
"ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮೆ ಯು ಎಸ್‌ ಕೆ ಕನ್‌ಸೃಕ್ಷನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ - ಕಾರೆಕೆರೆ -ತಿಪಟೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಾ ಪ್ರಣತಿಯಳ್ಲಿಕುತ್ತದೆ 
ಸರಪಳಿ. 43.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 48.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲೇನಹಳಿ- ಹಬ್ಬನಗಟ್ಟ i mid 
ಕಾವಲ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 12.00 .ಕ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ : 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜನ್ನಾಪುರ-ವಣಗೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-107 ರ ಸರಪಳಿ | 
ಕಾ ಣು p 0 ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಬಳಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
7.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 57.84 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 17.66 3000. ಈ ಎ 
Se ೫ ಸುರಪೂರ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಇರುತ್ತ 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು-ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-॥12 ರ [ Oo 
ಹು [sl Fp) 
ಸರಪಳಿ 9.00 ಕಿಮೀ. ರಿಂದ 6.50 ಕಿಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 19.65 3000.00 ಶೀ ic 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತ 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಾಲ್ಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-85 ರ ಸರಪಳಿ oo 
254.14 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 294.88 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 4.00 1200.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ- ದಿಡಗ - ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ , | 
ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 41.40 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 76.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 20.00 2500.00 coi pe 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 


ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 


ಕ್ರ ಪ್ಯಾಕೆ ‘ 
ಮ 1 ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು ಘಿ 4 ಅನುಮೋದನೆ ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ ಷರಾ 
! A - 
_ * ( 3 (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ನವಿಲೆ ಗೇಟ್‌ - ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ - ದಿಡಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ಎ [ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ. 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 15.40 ಕಿಮೀ. (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 6.00 800.00 
ಪಡಿಸ k 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ Ki bi SEF UE OR 
17 |280 ಪ್ರೋಜೆಕ್ಸ್ಸ್‌ (ಇಂಡಿಯಾ) ಪ್ರೈ. ಲಿ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತದೆ 
4 ಫರುತ್ತ 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗೂರು ಕೆರೆ ಕೋಡಿಯಿಂದ - ತಗಡೂರು ಗೇಟ್‌ ಚೂಫಾಾನಟ್ಟಸ 
ಬಿ |- ರಾಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ನವಿಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ. 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 14.20 7.00 930.00 
ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ತುರುವೇಕೆರೆ ಗಡಿ ಮಾರ್ಗ 
£| ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ಎಮ್‌ ಲ್‌ ಹಫಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
18 28  |ಎಂ.ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ-ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌-ದಿಡಗ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 8.00 950.00 by i fe 4 ನ್‌ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತದೆ 
ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 30.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ೪ 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಚ್ಚೇನಹಳ್ಳಿ-ಕಾರೆಕೆರೆ - ತಿಪಟೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಷಿ 
by ಚ್‌ ಮೇಗೌಡ ಕಾಮಗಾರಿ 
19 | 282 [ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ. 48.00 ಕಿಮೀ. ರಿಂದ 63.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೇ 10.00 1260.00 ಸ ಹೆಜ್‌ ಏನ್‌ ನಾಮಕ § 
ಬವ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ-ಕೊಣನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕ 
20 283 [0.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 19.20 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 16.20 1750.00 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಟಿ ನಾಗರಾಜ್‌, ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ತ್ರಿ 
[i ಮಾ 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.275 ಮಾರ್ಗ 
ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ - ಪಡುವಲಹಿಪ್ಲೆ - ಕಳ್ಳಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ - ಜೋಡಿಗುಬ್ಬಿ - ಬೆಳವಾಡಿ - 
೪ ಬ ೪ ೪ ಬ ಶ್ರೀ ರಮೇಶಕುಮಾರ್‌ ಕೊಥಾರಿ, ಕಾಮಗಾರಿ 
pe ಕ ವ KK pe = 
21 284 |ಕೇರಳಾಪುರ -ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಖಖ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ. 20.00 2200.00 ಸಹಕ: ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 


0.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 28.40 ಕಿ.ಮೀ, ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗಾಾಔಂ/10 


ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
foe 8 
Le ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು 28% Pg ಅನುಮೋದನೆ ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವವರ ಹರಾ 
ಸ್‌ p : ಮೀ. ಗಳಳೆ | (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
K ak W 4 _ § 
೩ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ- ಕಲ್ಲುಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ- ಆಲಗೌಡನಹಳ್ಳಿ- ಶ್ರವಣೂರು- ಮಂದಗೆರೆ- ಕಿಕ್ಕೇರಿ 240 1605.00 
ಭುವನಹಳ್ಳಿ-ಕೆ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ-ಸುಗನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 19.00 
ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 26.80 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
a: | oss ; ಶ್ರೀ ಕೆ ಎಸ್‌ ಅಶ್ನತ್‌ನಾರಾಯಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗೌಡ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕಲಗೂಡು-ಜೋಡಿಗುಬ್ಬಿ-ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು- 
ಬಿ [ಗೋಹಳ್ಳಿ-ದೊಡ್ಗಳ್ಳಿ- ಅರಕೆರೆ-ಹೊಸೂರು- ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ರಸ್ತೆ ಖಖ ಸರಪಳಿ. 0.00 ಕಿ.ಮೀ. 6.50 900.00 
ರಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ, ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಣಿಕೆ - ಕೆ.ಬಿ.ಹಾಳ್‌ ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 
ಎ [0.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 2140 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 10.90 1246.00 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕಾಮಗಾರಿ 
23 | 286 ಪ್ರ ು 
ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ ಬಿ ಕೆ ಬೇಲೂರು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾರನಹಳ್ಳಿ-ಸಾಕರಾಯಪಟ್ಟಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 
ಬಿ |0.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 2150 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 10.00 1050.00 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌-ನಿಟ್ಟೂರು-ಗಂಗೂರು-ಯುಲಗುಂಡ-ಜಾವಗಲ್‌. 
24 287 ನೇರಲಗಿ-ಜೋಡಿಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ-ನಿಡಘಟ್ಟ -ಕಡೂರು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ i650 iéfio.c0 ಶ್ರೀ ಕೆ ಎಸ್‌ ಅಶ್ನತ್‌ನಾರಾಯಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
5.20ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 21.70 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ’ ’ ಗೌಡ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಆಡಳಿತಾತ್ನಕ 
ಕ್ರ ಕೇಜ್‌ ದರೆ ೬ 
ತ ಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು 35: Fes ಅನುಮೋದನೆ ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ 
್‌ (8. ಮೀ. ಗಳಲ್ಲಿ | (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು pA Td 
ನೇರಲಗಿ- -ಜೋಡಿಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ-ನಿಡಘಟ್ಟ -ಕಡೂರು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪ 
ಎ 9.50 1090.00 
0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 9,50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಮ್ನ್ನಪಾಸುವ 
ಮಃ ಶ್ರೀ ಕೆ ಎಸ್‌ ಅಶ್ನತ್‌ನಾರಾಯಣ 
25 | 288 ಕಮಿಗಾಧಿ 3 ವ 
I ಗೌಡ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು-ಸೋಮವಾರಪೇಟಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-॥2 ರ 
ಬಿ |ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 9.00 ಕಿಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 4.00 800.00 
ಅಭಿವ್ಪ ೈದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಒಟ್ಟು 376.34 49742.00 
§ i ಹಂತ-3 & ಹಂತ-4 ರ ಒಟ್ಟ 56152 64812.00 
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fo Wap 
e ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವ್ನ ೈದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, 
ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ, 
ಈಕೆ.ಆರ್‌.ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಬ್ರಾ 


ಅನುಬಂಧ-1 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎ. ಗೋಪಾಲಸ್ಥಾಮಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ (ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 186 (266) 
ವಿಷಯ : - ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ. 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 04-03-2020 


ಡಾಸಾಟಗಪು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


2019-20ನೇ 

ಸಾಲಿನ ಜನವರಿ 
2020ರ 

ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 


ಷರಾ. | 
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


\ 
ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನಡಿ ಡಿ.ಬಿ.ಎಫ್‌.ಓ.ಎಂ.ಟಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ ಆನ್ಯೂಟಿ (ವರ್ಷಾಸನ) ಆಧಾ 


ರದ ಯೋಜನೆಗಳು 


T 


ಹಾಸನ, 


ಸನದು 
ಮೈಸೂರು [ಷ್ಯದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ೃದ್ಧಿ 


| 
|ವಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸನ-ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-21) 
ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಡಿ.ಜಿ.ಎಫ್‌.ಓ.ಎಂ.ಟಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ ಅನ್ಯೂಟಿ (ವರ್ಷಾಸನ) ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 


ಕಾಮಗಾಧಿ ಬಹುತೇಕ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು | 
ರಿಯಾಯತಿದಾರರಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ | 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ | 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್‌ ನಿಂದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಟೋಲ್‌ 
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


| 
ಸೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಆಲೂರು ತಾ॥ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌.-5: ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂದೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಕುರಗೋಡಲಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಯಗಚಿ ನದಿಗೆ ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


1.39 


ಅಡಿಪಾಯ ಭಾಗಶಃ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಪಕ್ತರ್‌ | 


\ 
ಸ್ಪಕ್ಷರ್‌ | 

ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | 
| 


| ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಃ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-5: ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ-ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಮಧ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ 
ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


0.35 


ಅಡಿಪಾಯ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಃ 


ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -5: ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮನಾಥಪುರ-ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 


7.42 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು. ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಪಕ್ಕರ್‌| 


| 
ಆಡಿಪಾಯ ಭಾಗಶಃ 


ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ॥ 


ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ರಾ.ಹೆ-102) 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-ಸ9: ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರ್‌-ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.47.50 


ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ 
ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 


| 
| 


35೮ 2019-20ನೇ 
ಒಟ್ಟು ಉ: ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಚ್‌ 
ಕ ಟ್ಟು ಉದ್ದ ಲಿ; P 
3ನು | ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (.ಮೀಗಳ | ಅಂದಾಜು | ಗತಿಗೆದಾರರ | ಮೂತ [20196 ವರೆಗಿನ ಸೌಲಿನ ಜನವರಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಹರಾ 
No el ಹೆಸರು ie we 2020ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
ಛ/ಸಂಖ್ಯೆ ಈ _ ಚ್ಚ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
ಸದರಿ ಸೇತುವೆಯು 4 ಪಥದ 
: ಅರಸೀ Mus. BSR ಸೇತುವೆಯಾಗಿದ್ದು, 2 ಪಥದ 
5 | ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಃ Li pe ಹುಳಿಯಾರ್‌-ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ.25.80 - 2.64 Infratcach 4.04 F 3.73 3.73 | ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
[ ೯ಣ(ರಾ.ಹೆ-' 
§ k India Pvt Ltd. ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ 
(Under ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
package-A9) 


ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
- 4.44 433 - 117 117 |ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ಥೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


p ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ |ನೌಸೇಜ್‌-೩9: ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಸೀಕೆರೆ-ಬೆಂಡೆಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.1.50 ರಲ್ಲಿ 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


2018-19 ಸೇ ಸಾಲಿನನ್ಷ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಇವಗಾಕಗ | [ 


[ಹಾಸನ-ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-21 ರ (ಹಳೇಬೀಡು-ಅನೆಚೌಕೂರು ಸರಪಳಿ. 


1 | ಬೇಲೂರು ಠಃ k 3.26 10.65 MIs. Shectal 11.57 9.96 161 11.57 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
784400 ರಿಂದ 81+660) ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. Constrcution. 
« Mis. Sri K.S. 
ಹೊಳಿನರಸೀಪುರ [ಹೌಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗ 
2 ಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-121 ರ ಕಿ.ಮೀ 14.50 ರಿಂದ 15.70 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ| 120 3.00 MEA 235 - - ನ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಈ ಕಾಮಗಾರಿ narayana 
gowda 
ji ಕರ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್‌ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿ p 3 ಪಟಣ. MIs. Sri K.S, 
ಹೊಳೆನರಸೀಮರ ಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ-ಸಿ.ಆರ್‌ ಪಟ್ಟಣ. pe ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
3 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌-08) ಕಿ.ಮೀ 47.715 ರಿಂದ 0.95 475 iShw 4,40 ೬ ಈ pe 
ಹ: ಸೀ narayana ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತ 
48,66 ರಸ್ತೆಯ ಉಳಿಕೆ ಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿ Yan: ತಳ ರ್ತಿ 
gowda ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಕರ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್‌ 
| ಆಪಃ 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರಿಸಾವೆ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ-ಸಿ.ಆರ್‌ ಪಟ್ಟಣ Mis, Sri K.S. rn ಬೀಳು, ಹ 
4 ಹೊಳಿನರಸೀಪುರ-ಕನಿವಾಥ ಸಂತೆ ರಸ್ತೆಯ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌-08) ಕಿ.ಮೀ 48,66 ರಲ್ಲಿ - 41 Ashwath 313 ಎ 200 2.00 ಭಟ ಫ್‌ 
3 ಉಳಿಕೆ ಭಾಗದ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸೆ ಕಾಮಗಾರಿ narayana ಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೇತುವ 
ಸ ಸನ ಸ್ರ ಕವಗು gowda ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಕ್ಷಣಾ 


ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


nnn 


Banna 


2019-20ನೇ 
ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ| ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಚ್‌ 
ಕ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಾಲಿನ ಜನವರಿ (ರಾ. 
ಸಮ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ಕಿ.ಮೀಗಳ | ಅಂದಾಜು £ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ |2019ರ ವರೆಗಿನ ಸ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ § 
ಸಂ ಫುಸಂಜ್ಯೆ | ನೊತ್ತ ಹೆಸರು i 2020 ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
| ನೊತ್ತ ಚೆ | ವರಿಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
ಧ್‌ T 
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
| Ei ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೌಶಿಕ- ಮರ್ಕೂಲಿ -ಮಳಲಿ _ 
ರಸ್ಥೆಯ ಕಿ.ಮೀ 6.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
MIs. Philip ಕಾಮಗಾರಿಯ ೦ಗ ಅನ್ನು 31-01- 
2020 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಹಾಸನ ನನ್ನ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂನು ಮೊಸಳಿ ಬಂಡಿಗನವಿರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.71 ರಲ್ಲಿ 4 |DoosakCo.| 5 ದ್ದು 
2 ಹಾಸನ'ತ॥ [ಷಿ ನರ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ) iy - (Under - - - ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯದೇಶ 
2 ಟಾ Jus package) ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 
| ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಸಳೆ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.95 ರಲ್ಲಿ 
3 | ಹಾಸನ ತಾ॥ — ಈ - - 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
| 3 I 
| ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಬೀಬಾ ಸಾ ಮಿಲ್‌, ರಾಜಕುಮಾರ್‌ 
p ಹಾಸನ ತಾಃ |ಎಕ್ಷಜೇನ್‌ಶನ್‌ ತಿರುಮಲಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹಾಸನ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ - 3.00 HN. 275 . 2.82 2.82 ಮ 
ಕಿ.ಮಿ. 0.30 ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. Ramcgowda ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್‌ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ; 
——— en | 
ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಬೀಬಾ ಸಾ ಮಿಲ್‌. ರಾಜಕುಮಾರ್‌ ಸಸಸಂಡು ಘೂಕೋವದೋಗಿ: | 
ಯಪ HN ಇಲಾಖೆಯಿಂದ | 
5 ಹಾಸನ ತಾ॥ ಎಕ್ಷಟೇನ್‌ಶನ್‌ ತಿರುಮಲಪುರ ಹಾಸನ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುಎ ಮಾರ್ಗ ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ - 3.00 bo 270 - - - 
|8.ಮಿ. 0.60 ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. Ramegowda ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೇತುವೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅಂತಿಮ 
| ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಬೀಬಾ ಸಾ ಮಿಲ್‌. ರಾಜಕುಮಾರ್‌ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
6 ಹಾಸನ ತಾಃ |ಎಕ್ಷಟೇನ್‌ಶನ್‌ ತಿರುಮಲಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹಾಸನ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ - 140 HM 121 - - - 
ಕಿ.ಮಿ. 1.35 ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. Ramegowda 
4 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೆಲಮಂಗಲ-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ R 
ಹದ್ದಾರಿ-15)ಯಿಂದ ಅರಸೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-71) ಹಳೇಜೀಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು Mis, BS 
7 ಸ; x Ce . 58.88 - - - ಪ್ರತಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | 
|7| ಹಾಸನತಾು [ಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-373) ಮುಖಾಂತರ 2110 ಕ.ಮೀ ಉದ್ದದ 100 20000 | Infraicach 1 ಧೂಸ್ಥಾರ್ಥಿನ ಪ್ರತಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
| ಉದ್ದೇಶಿತ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ape: \ 
| 
| 
J 
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ 


ಕರಅನಿನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು 


ಅನುಬಂಧ-1 


a6 


ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ.ಗೋಪಾಲಸ್ಥಾಮಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:-266ಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
2017-18 Hassan District Work Details 


— i r ಸ್‌ 
SI No District | Taluk Name of Work ait a Stage of Work rere Grant Releases 
1 2 3 i 4 5 6 
[3 Hassan Holenarasipura  |Road Safety works on Highway 60.00 G H Raju Completed 68.49 68.49 
connecting Bagalakote with Class 1 Contractor Ninaad 
Biligiriranganabetta (SH-57) at Constructions, # 699, 9h A 
Chj. 524.200 K.M Cross, Opp to Modi 
Hospital, Bangalore-86. 
(Es —\ ಸಾ ವ ಮೂ F J - 
2 Hassan Holenarasipura Road Safety works on Highway 50.00 KS Krishnakumar Completed 59.81 58.71 
Connecting Bagalakote with Hospital Road, 
Beligeriranganabctta(SH-57) at Ch. Thyavanige, Chennagiri, 
510.10 K.M Taluk, Davanagere Dist. 
|| 
3 Hassan Hassan Road Safety Works on Highway 130.00 CM Nagesh Completed 146.88 146.88 
Connecting Huliyar - Keralapura Class 1 Contractor, 
near MDR Junction Sri Veerabhadreshwara 
Engg Works, B M Road, 
Near New Bustand 
Chennarayapatna - 573116 
RE J 
MN AR —} | 220.00 27548 | 274.08 


30 
hief Engineer 
Planning and Road Asset 
Management Center, 


Bangalore, 


ಅನುಬಂಧ”. | 
2018-19 work details in Hassan District 263 
Head of Account 3054-03-337-0-07-200 "State Highway - Road Safety Maintance Expenditure" 2018-19 Works 
F 
A Amt putto Grant 
Type | Est Cost 
SI No | District Taluk Name of work of (Amt in Intent ಬ Racca Grant Releases Brief Description of work Stage of Work 
Road Lakhs) Lakhs) Lakhs) 
\- — _ il — — —— —— 
Road Safety Works like High Mask Mis. Star 1. Bituminous Road - 1510m Bituminous roed - 280 m 
Installation in Belur-Kodlipete State Infratech Completed 
Highway (SH110) at Junction of No-177, 6th 2. High mast - 7 Nos High mast - 7 nos Completed 
1 | Hassan | Alu [Kanathuru Kaamthikoodige, Magee, | SH | 15000 | 96255 | 13385 | MainRoad, | 150.00 y } . 
Channapura, Kenchamba Temple & KEB Layout 3. Crash barrier (MBCB) Crash barrier ,Road safety 
ಲ spot near Hemavathi Bridge Sanjaynagar, 4, Road safety signages signages,- To be done 
Bangalore-94, 
Improvements of Blackspot at Ch 7 Bituminous road - 4 nos,100 m [Pavement,Road safety signages, 
81.00 km in Hirisave-Chettihalli Sh - length LED Street light- To be done 
08 near Aremadanahalli Cross 2. Road safety signages 
2 | Hassan |Arakalgudu |(Adikebommanahalli Lift Irrigation SH 55.00 96266 48.59 Star Infratech 55.00 3. LED Street light - 4 Nos 
Scheme) High mast - Completed 
14, high mast - 1 Nos 
Improvemnt of junction and Road T T i Bituminous road - 2 sides,275 | Bituminous road - Completed up 
safety works at ch 90.50 km in Im to WMM 
[Hirisave chettihallo SH-08 Mallipatna High mast- Completed 
3 | Hassan |Arakalgudu village limit - SH 70.00 96352 62.46 Star Infratech 70.00 2. High mast- 1 Nos 
Road safety signages, - To be 
3. Road safety signages done 
+ - 
Improvements of Blackspot at Ch Bituminous road - 2 sides,200 | Bituminous 7oad- Completed up 
73.50 km in Hirisave-Chettihalli Sh - m to WMM 
4 | Hassan |Arakalgudu|08 near Honnavalli SH 55.00 96363 46,18 Star Infratech 55.00 737 Road safety signages, LED Street 
2. Road safety signages light- To be done 
| slit © mac 
Improvement Of junction and road 1 Bituminous road -2 sides,300 [Bituminous road - Completed 
safety work at ch 147.52km near m upto EW 
Keralapura in Huliyar- Keralapura High mast - Completed 
5 | Hassan | Arakalgudu [road Sh 102 SH 10.00 96376 61.87 Star Infratech 70.00 2. high mast - 1 Nos 
\Road safety signages, LED Street 
3. Road safety signages light- To be done 
1 lh 4. LED Street light - 4 Nos 
Improvements of junction and Road 7 Bituminous road - 2 sides,250 Bituminous road - Completed up | 
safety works at Ch.0.00 km in m to WMM 
Ramanathapura — Therakanambi High mast - completed 
6 Hassan | Arakalgudu [Road SH-86 in Arakalagud taluk, SH 55.00 96422 42.92 Star Infratech 55.00 2.High mast - 1 Nos 
Hassan District Road safety,signages 
3. LED Street light - 8 Nos LED Street lights yet to start 
14 Road safety signages 


Say 


T — 
Amt put to Grant 
Type | Est Cost ಖಿ 
SI No | District Taluk Name of work of (Amt in fi hs Costin Bae i Grant Releases Brief Description of work Stage of Work 
Rost): Lakhs) Lakhs) Lakhs) 
fe 
Safety works on SH connecting 1.Bituminous road - 1100 m Pavement- Completed upto 
Belur-Somarpete road @ ch 0.00 km MI. 2.Paver blocks - 687.5 Sqm WWMM 
ಭನ b s, Star f 
to 0.6 km and providing and fixing Inflateth 3. Road safety signages 
LED street lights on Bikodu Village No-177, 6th |4. NP3 pipe Culvert - 750 mm, 2 [Paver blocks, Road safety 
7 | Hassan | Belur |fmits SH | 165.00 | 96222 139.43 Main Road, 165.00 [nos _ signags, Culvert, LED Street 
KEB Layout 5. LED Street light - 10 nos light - To be done 
Sanjaynagar, 16. CC Drain -2 sides, 275 m 
-94, 
Bags cc Drain- completed 
Road Safety works on SH Connecting 1. Bituminous road - 1450 m Bituminous road - Completed 
Virajpet-Byndor Road @ ch 151.90 2. Paver blocks - 4000 sqm upto WMM 
[km and providing and fixing High 3. Road safety signages 
mast light on MDR near Paver blocks, Road safety 
Arehalli,Murrehally,Gangoor, 4. High mast(16m) - 6 nos signages, 
FY Wascas Belur Sannenahalli, Narway village limits SH 300.00 96235 259.04 Star Infratech 300.00 hn -2 sides, 675 m( at |- To be done 
Highmast- 5 nos completed 
[CC Drain - 280 mtr Completed 
Providing and Fixing of High Mast 1. High mast light - 37 nos High mast - 32 nos Completed 
lights and Street lights to Salagame 
Circle (Ringroad), Vedavathi Circle 5- nos under progress 
9 | Hassan | Hassan [Basavaghata Circle, Gands-Arsikere | sy | 29909 | 96428 | 17299 | Star nttatech 200.00 6755 
Circle, Attavara Gate, Muniyappa 
swamy Temple, Kammarige- 
Gopanahalli Circle, G-Mylanahalli 
Fire station Curves and Junctions 1, Bituminous road - 4400 m Bituminous road,Road Safety 
Hol 1» | Improvements & Road Pavements 2. Road safety signages signages,CC Drain, Crash Barrier 
10 | Hassan olenarasIP | ear fire station SH 350.00 96247 313.05 Star Infratech 350.00 _ 3. CC Drain -2 sides, 2200 m land Culvet-To be done 
ura 4. MBCB - 300 m 
[ 5. LED street light - 70 nos 
| [Siuminons road - 1740 m Bituminous road - completed up 
Road Safety works like High Mask to WMM 
Light Installation, Junction points & 
Accident zones Improvement on 2. High mast(16m) - 6 nos High mast - Completed 
Jannapura - Vanaguru State Highway y 
11 | Hassan |Sakleshpura (SH-107) at junction of Hanbal SH 120.00 96227 107.05 Star Infratech 120.00 [Road safety signages, -To be 
Byakaravalli  Hethuru Bachihalli 3. Road safety signages done 
Hiriyuru and Vanaguru in Sakleshpur 
Taluk 
ml 


R65 


Type | Est Cost Amt putto Grant 
S1No | District | Taluk Name of work of | (Amtin | dent ಗ Coakracuo false He Grant Releases | Brief Description of work Stage of Work 
Road Lakhs) Lakhs) Lakhs) 
1 | Rs 
| ]. Bituminous road - 2040m Bituminous road - completed 
Road Safety works like High Mask Mis. Star 
Light installation, Junction Point & 1 ಜು nh 3. High mast(16m) - 6 nos High mast - completed 
Accident Zone Improvement on ಬ lot ಬ th 
Hirisave-Chattahalli State Highway ಕಸ 2. Road safety signages Road safety signages, -To be 
12 | Hassan |Sakleshpura (SH-08) at junction of Changadihalli SH 130.00 96253 116.02 Main Road, 130.00 oti: 
C ಗ KEB Layout 
Basgula Accident zone, Uchangi, ams 
Hulugaturu, and Handallikudige in B i ( sf 
Sakleshpur Taluk BEMIS 
Total 1720.00} 
T T T T 
ವ \ B ದಾ ಹಮ ಖ್‌ _ 
| PO 
SR ES ಮಬನ ME 3 TE ಬಾ: Kes Rk ಜಾ 
| | ¥ | ಹ್‌ಬ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, 
| | | \ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ, 
ಕಾ ನಾಜಜ್ಯಾಖಾಾಮ್ನನ್‌ K _ “I ಇಹ 4 ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಅನುಬಂಧ-3. 


2018- 19 work details in Hassan District 


೫: ಎಂಎಗೊೋಷಾಲಸ್ನಾಮ. (ಸೀಯ. ಸಂಗಳ ಕ್ಷ: ಕೇತು ವಿನ ಮಸತ ಸದಸ್ಯರು. ಬವರ ಟಕ ಗುನ ಪಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯಎಸ6ರ್ಕ ಈ ಕೆಳಸಂಪಂತೆ ತನಗ. 


Head of Account 3054-04-337-1-13-200 "Major District & Other Road - Road Safety Maintance Ex Expenditure" 2018-19 


ಗ 
Est Cost Amt put to Grant 
SI No | District Taluk Name of work [Type of (Amt in | Indent No Tender [Contractor Name /| Alloted for Grant Brief Description of work Stage of Work 
Road Lakhs) (Amt in Address (Rs in Releases 
Lakhs) Lakhs) 
| + + 
Road Safety works like High Mast Light MIs. Star i. Bituminous road - 1470 m [Bituminous road - Completed 
Installation in Kandahalli Magge road at Infratech 
Bettalli, Halepalya Laxmi No-177, 6th 2. High mast - 2 Nos [High mast - 2 nos Completed 
1 Hassan Alur Janardhana Temple in Alur taluk - MDR 60 96219 53.47 Main Road, 60.00 
KEB Layout 3. Road safety signages Road safety signages - To be done 
Sanjayna| 
Al Bain 1 lk 
Improvements of Junction and Road 1. Bituminous road - 2 sides, Bituminous road - Completed Up 
safety works at Ch.4.50 km in Arkalgud- 300 Mt to WMM 
Konanur-Coorg Border road via., Kanive 
2 | Hassan |Arakalgudu[basapp. Hulikal, Handrangi Road - MDR 55 96273 46.12 | Star Infratech 55.00 High mast - Completed 
2. High mast - 1 Nos 
Road safety signages, - To be donc 
3. Road safety signages 
[Improvements of Junction and Road 1. Road safety signages Road safety signages - Completed 
safety works at Ch.5.90 km Near 20.18 
3 Hassan |Arakalgudu|Muduganur lake in Baragur - MDR 71 96274 56.77 Star Infratech 71.00 MBCB - 700 m completed 
Doddabemmathi Road 2. (MBCB) - 1500 m 
Improvements and Road safety works to 1. Bituminous road - 150 m Work yet to start 
k Tank Bund (ABM Halli) at Ch.7.19 km 2. Road safety signages 
4 | Hassan |Arakalgudu |village inArkalgud-Holalagodu Road MDR 55 96276 46.23 Star Infratech 55.00 3. (MBCB) - 320 m 
Via., Kathimallenahally Road - 
IN Road Safety Works on Mallapura- | 7 Bituminous road - 2 sides,5 |Bituminous road, Road safety 
[Kalgundi road from 0.00 1013.00(Village m length signages - Yet to be start 
$ | Frassen | Aedes Mor | 50 94927 44.59 | Star nfratech | 50.00 ಮ ಕಾ 
High mast- 6 nos Completed 
L | J 4. High mast (16m) - 6 Nos 
[Road Safety Works on Hullenhalli to Join 7, Bituminous road - 2 sides,30 [Bituminous road , Road safety 
Habbanagata Kaval from Km 0.00 to m length signages, Crash barricr-To be done 
12.00 Km (Village limit) 2. Road safety signages 
6 Hassan | Arasikere MDR 40 94944 35.48 Star Infratech 40.00 3. (MBCB)- 80 M 
High Mast - Completed (6 nos) 
4, High mast(16m) - 6Nos 
L IN 1 Bl 


B32 


Est Cost Amt putto Grant 
SINo| District | Taluk Name of work Pe of] (Amtin | 1ndent No | Tender [Coniractor Name/| Aloted for | Grant | pig Description of work Stage of Work 
Road Lakhs) (Amt in Address (Rs in Releases 
Lakhs) Lakhs) If 
Road Safety Works on BH Road to Join MIs. Star 1. Bituminous road - 8 Bituminous road, Road safety 
Sankeshwara temple road from KM 0.00 Infratech sides,1Sm signages-To be done 
to 12.00 KM (Village Limits) No-177, 6th - 8nos, 10m 
7 | Hassan | Arasikere MDR 30 95608 26.72 Main Road, 30.00 2. Road safety signages _ 
KEB Layout High Mast-1 nos Completed 
Sanjaynagar, 3. High mast (16m) - 5 Nos 
Bangalore-94. 
Road Safety work on KTD Road to join r 1. Bituminous road - 6 Bituminous road, Road safety 
Kembal Road from Ch0.00 Km to 16.00 sides, 15m signages & Crash barrier - To be 
F Km-{(Village Limit) - 6nos,Sm [done 
8 Hassan | Arasikere MDR 70 95765 59.46 Star Infratech 70.00 2. Road safety signages 
3. (MBCB) - 490 m High mast - 1 nos Completed 
4. High mast (16m) -10 Nos 
Road safety on MCF-Nittur-Bageshpura- 1. Bituminous road - Bituminous road - completed 
Gandsi-Dasrighatta Border road from Ch 2sides, 10m 
[0.00 km to 31.20 km (Village Limit) - 2nos,5m |High Mast - 12 nos Completed 
2. High mast(16m) - 22 Nos 
9 | Hassan | Arasikere MDR 170 95827 | 148.787 | StarInfratech | 170.00 Road safety signages, Crash barrier 
3. Road safety signages (MBCB),CC Drain - To be done 
4. (MBCB) - 2080 m 
5. CC Drain -2 sides, 200 m 
R f 
Road safety works on Hurlliyaru-eralpure 1.Bituminous road - 115 m Bituminous road , Road safety 
road from KM 16.00 to 23.00KM to jion 2. Road safety signages signages, Crash barrier, cc drain - 
Yergenahalli - Rampura from KM 0.00 to 3. (MBCB) - 100 m To be done 
15.40 KM (Village Limits) and Road 
safety works on Chikkanayakanahally 14. CC Drain -2 sides 130 m ICC Dran - 95m Completed 
Taluk Border to join Kanakatte Road from 5.2. ce raod - 400 m ICC Road -110 m Completed 
P [0.00 to 9.80 KM (Village Limits) and 
10 Hassan | Arasikere Road safety works on Huliyar Keralapura MDR 130 98832 13242 Star Infratech isai00 6. High mast(16 m) - 19 Nos [High mast - 19 nos Completed 
Road to join Yerehally palya border via 
Seetaputra-Koppalu from KM 0.00 to 
10.00 KM (Village Limits) 
Road Safety Work on Bachenahalli toJoin 1. Bituminous road -6 nos,1Sm | Bituminous road - Completed 
Doddenahalli road from ch 0.00 to 20.00 - 6nos,Sm 
KM. 2. High mast (16m) - 8 Nos High mast - 1 nos completed 
11 | Hassan | Arasikere MDR 90 95945 80.1 Star Infratech 90.00 3. co road -385 m 
14. Road safety signages Pavements, Road safety signages, 
S. (MBCB) - 380 m Crash barrier, - To be done 


368 


ಕ — 
[ 7 Amt ನ Grant kg 7] 
Inypeor] Cost Tender [Contractor Name /| Alloted for | Grant 
SI No | District Taluk Name of work Road mss Indent No (Amtin Hadras (Rsin Hakssses Brief Description of work Stage of Work 
) Lakhs) | Lakhs) 
| 
| Road safety works on Bettasiddeswara 1. Bituminous road - 115 m Bituminous road , Road safety 
temple to jion 2. Road safety signages signages - To be done 
Gollarahatti via Huliyar-Keralapura Road Mls. Star 3. High mast(16m) - 3 nos 
to Kasuvanahalli from KM 0.00 to 12.00 Infratech High mast(12m) - 3 nos High mast - 4 Nos nos Completed 
KM (Village Limits) No-177, 6th 
12 | Hassan | Arasikere MDR 86 96019 74.52 Main Road, 86.00 4. CC road -850 m (1.5m [ccroad - Completed 
KEB Layout width ) 
Sanjaynagar, lc drain - completed 
Bangalore-94. 4. CC Drain -2 sides, 80 m 
J. | 
Road Safety work on Arasikere- N 1. (MBCB)- 1352 m Crash barrier - Under progress 
Bendekere-Garundnagiri road from Ch 
(0.00 km to 14,80 km. 2. High mast (16m) - 6 nos [High mast , Road safety signages - 
13 | Hassan | Arasikere MDR 60 96063 53.51 Star Infratech 60.00 515.00 3 Road safety signages Yet to be start 
Road safety works on Jodimallapura to r 1 kb r 1. Bituminous road - 30 m Bituminous road, Road safety 
join Tumakur - Honnavara road NH - 206 - 4 nos, 20 mlsignages, , High mast, Crash barrier 
road from KM 0.00 to 11.00 KM (Village (MBCB) - To be done 
Limits) 
2. ce road - 1150m CC road - completed 
14 | Hassan | Arasikere MDR 60 96114 53.57 Star Infratech 60.00 3. Road safety signages 
14.(MBCB) - 200 m pipe cilvert - completed 
5. pipe Culvert - 4 nos , each [High mast - Completed (5 NOS) 
2.5m 
(6. High mast (16m) - 5 Nos Fl 
A L Loos | 
Road safety works on Kallnayakanahalli 1 7. Bituminous road - 2 sides,10 [Bituminous road, road safety, cc 
to join Arekere (NH 206 to join SH 58) m [drain ,CC road and crash barrier - 
road from Km 0.00 to 15.00 km(village -2 nos, 5 m |To be done 
limits) 2. Road safety signages 
15 | Hassan | Arasikere MDR| 90 96128 7329 | Starinfratech | 9000 3. co road -2 sides , 400m 
4 (MBCB) - 650 M High mast(12m)- Completed 
5. High mast(12m) - 10 nos (16m) - 1 Nos completed 
High mast(16m) - 3 nos 
ol. |S N ll | 
[Road safety Works on SH-7 to join 1. High mast(16m) -9 nos High Mast - 6 nos Completed 
[Gandsi road from 0.00 Km to 24.00 
km(Village limits) 2. MBCB)- 640 m [Crash barrier (MBCB), 
16 | Hassan | Arasikere MDR 60 96143 51.94 Star Infratech 60.00 3. Road safety signages Road safety signages- to be done 
1 L- 


ಘಿ 


ಮಾ 
t t 
Type of] Est Cost ನ Contractor Name / Me for Grant 
SINo | District Taluk Name of work (Amt in | Indent No ಕಸ ಹಲ Brief Description of work Stage of Work 
Road Lakhs) (Amt in Address (Rs in Releases 
Lakhs) Lakhs) 
Road Safety works on Konehailytiptur- MIs. Star 1. Bituminous road -2 nos, 20 
[dudda road from Km 0.00 to 15.00 km Infatech Im 
(Village limits) No-177, 6th -2nos, 10 m 
17 | Hassan | Arasikere MDR| 60 96144 51.11 Main Road, 60.00 2: Road safety signages Work yet to start 
KEB Layout 3. High mast(16m) - 9 nos 
Sanjaynagar, 4. (MBCB) - 500 m 
Bangalore-94. 
Road Safety works on MCF road to Join 1. Bituminous road - 4 nos , 20 |Bituminous road, Road safety 
Bidare road from KM 0.00 to 15.00 KM m signages-To be done 
y (village limits) -4nos,5Sm 
18 | Hassan | Arasikere MDR 60 96145 50.09 Star Infratech 60.00 2. Road safety signages 
High Mast - 1 nos Completed 
3. High mast- 11 Nos 
Road safety works on Tumkur- 1 1. Bituminous road - 10nos , 25 | Road safety signages,and 
[Honnavara road to join Huliyar- m bituminous road 
Keralapura road from KM 0.00 to 7.00 2. Road safety signages - To be done 
KM & 11.50 to 28.00 KM (Village High Mast - 9 nos Completed 
Limits) 3. High mast(16m) -S nos 
19 | Hassan | Arasikere MDR 145 96217 129.12 | Star Infratech 145.00 (12m) - 4 nos cc road - completed 
§ 4. cc road - 150m 
-2 sides, 600 m 
5. Culvert - 12.5 m length ,2.6 |Deck slab Culvert , and pipe culvet- 
m width of deck slab Completed 
ಹ. 6. pipe culvert - 50 m 
Road safety works on TH road to join 1. Bituminous road - 275 m Road safety signages, Bituminous 
[SCA road from KM 0.00 to 23.10 KM -8 nos , 30 njroad, - To be done 
(Village Limits -6 nos, 30 m 
R 2. Road safety signages 
20 Hassan | Arasikere MDR 120 96218 105,73 Star Infratech 120.00 3. Cross drainage - 10m length cross drainage - completed 
4, High mast (16m) - 8 nos 
(12m) - 1 nos High mast - completed 
[Road safety works on Yadapura road to 1. Bituminous road - 4 nos, 20 |Bituminous road - completed 
join Haranahally-Sakrayapatna road from m 
KM 0.00 to 11.00 KM (Village Limits) - -475 m 
21 | Hassan | Arasikere MDR 75 96219 54.06 Star Infratech 75.00 High mast -Completed 
2. High mast(12m)- 5 nos [Road safety signages - To be done 
3. Road safety signages 
Hj Road Safety works on MDR connecting ] (> 1. Bituminous road - 500 m Bituminous road, Paver blocks, 
Kogodu,Neralkatte Road @ ch0.50 km [2.Paver blocks - 1200 sqm Road safety signages, 
land providing and fixing High Mast light 3. Road safety signages Crash barrier (MBCB) - To be 
py [on MDR near Gendehalli, Gabalgodu, 4. (MBCB) - 300m done 
22 Hassan Belur Kodagu, Suran ayakanahalli, Malapura MDR 135 96261 114.79 Star Infratech 135.00 
Doddakodihalli Village limits 5. High mast - 6 nos High mast - Completed 
L 6. CC Drain - 2sides , 400 m CC Drain- 200 m completed 
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A G: 
Kt Cost mt put to rant 
SI No | District Taluk Name of work [Type of (Amt in | Indent No Tender [Céuteietor Nemel lated ಸ rat Brief Description of work Stage of Work 
Road Lakhs) (Amt in Address (Rs in Releases 
Lakhs) Lakhs) 
lid Safety Works on MDR connecting 7 Bituminous road - 2250 m  |Bituminous road- Completed upto 
Arehalli-Bikod road @ ch 2.00 km & 4.50 - 150m |WMM 
km and providing & fixing high mast light MIs. Star 2. Paver blocks - 1636.15 Sqm 
lon SH and MDR near kogilemane, Infratech 3. Road safety signages Paver blocks, Road safety 
Lingapura, adagoor, Kadegrje, No-177, 6th 4. NP3 PIPE Culvert - 750 mm [signages,Culvert, LED Street light - 
23 Hassan Belur |Prasadihalli, Ankihalli Village Limits MDR 240 96262 202.84 Main Road, 240.00 dia, 3 nos To be done 
KEB Layout 5, High mast(16m) - 6 nos High mast - completed 
Sanjaynagar, 
Bangalore-94. 6. CC Drain - 2sides, 300 m (at |CC Drain - Completed 
[kadegarje) 
ವ — tl) 
Road safety works on MDR connecting T Bituminous road - 4500 m [Bituminous road - Completed upto 
Belur-Somarpete road @ch 1.40 km & 2.Paver blocks - 375 SQM WMM 
1,60 km and providing high mast light on 3. Road safety signages 
SH& MDR near 4. Culvert - 10 nos , 750 mm  |Paver blocks, Road safety signages, 
Madagatta,Intitolalu, Baremane,Mallap Dia Culvert, to be done 
ura Paduvallu,Kesagodu Village limits 
24 Hassan Belur MDR 345 96264 291.24 Star Infratech 345.00 5, Iligh mast (16m) - 6 nos 
High mast - Completed 
6. CC Drain -2 sides, 225 m 
(Bikkodu circle) cc drain - completed 
lis - ಜೆ 
Road Safety Works on Nagayanakoppalu, 1. Bituminous road - 800 m High mast, Bituminous road, cc 
Devegowda Circle, Aralimara Circle, 2. Paver block - 1600 sqm drain & LED Street lights - 
College Circle, Rachenahalli Gate, 3. CC drain- 800m Completed 
Gommatanagara and sundahalli, 4. LED Street light- 60 nos 
Shanneraya Dammanigala, Kabbahalu, 5, High mast(16m)- 21 nos 
25 | Hassan [Kantharajapura, Chalya in MDR 300 92719 263.85 Star Infratech 300.00 6. Road safety signages Road Safety Signages - to be done 
patna  [Sharvanabelagola hobali and chinenahalli 
, Balaganchi, Mathigatta, Bukanabetta, 
Hirisave villages joining road in Hirisave 
Hobali in Channarayapattana Taluk 
| T [Road Safety Works on Anathi, Holagere [Bituminous road - 1200 m Bituminous road, High mast, LED 
Halli, Bidare, Bichagoddanahalli, 2. LED Street light - 30 nos Street light and CC Drain 
Kembalu, Bagru,Obalapura, Madaba, 3. High mast (16m)- 9 nos Completed 
26 | Hassan Channaraya Maruvanahalli villages joining road and | MDR 300 93058 259.7 Star Infratech 300.00 4.CC Drain - 350 m 
pattana |Karehalli Circle, Mudenahalli Circle in 5. Paver block - 2000 sqm Paver block - 200 Sqm completed 
Baguru Hobali in Channarayapattana 
‘Taluk 6. Road safety signages Road safety signages-to be done 
Road Safety Works on | Bituminous road - 400 m Bituminous road, LED Street lights 
Gowdagere,Dindaguru, D.Kalenahalli, 2. Paver block - 400 sqm land High mast, , Paver Block - 
Channaraya Ginivara, Gollarahosahalli, 1209.00 3. LED Street light - 200 nos [Completed 
27 Hassan A.Cholenahalli - Baraguru Hand Post MDR 350 93334 311.55 Star Infratech 350.00 4, High mast(16m) - 14 nos 
pattana villages Joining road and Kalkere Circle, Road Safety Signages - to be donc 
Jambur , Santhesira, Nugehalli, 5. Road safety signages 
L Chikonahalli gate Villages Joining road 
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Est Cost Amt putto Grant 
SINo | District | Tak Name of work Ee] (Amtin |1ndent No | Tender [Cotractor Nane/| Allted for | Grant Brief Description of work Stage of Work 
Road Lakhs) (Amt in Address (Rs in Releases 
| Lakhs) Lakhs) 
(j [Road Safety Works on Holenarasipura | | 1. Crash barrier - 3200 m | Crash barrier - 1600 mir 
Didaga- Dabbagatta road (Melahalli Tank MIs. Star Completed 
Bund), Kantharajapura to TC Road, Infratech 2. paver block - 1800 sqm 
cn Dadigatta - Juttanahalli - Pumaddihalli- No-177, 6th 3. ce drain -2 sides, 300 m paver block , cc drain - To be done 
28 | Hassan | SYR [uligerc- Mattinaville road Cutanahalt | Mpg | 50 93755 | 12587 | MainRoad, | 15000 
pattana |Tank Bund) and B M Road - Kabli Road - KEB Layout 
Hirisave Tank bund in Channarayapattana Sanjaynagar. 
‘Taluk Bangalore-94, 
' i NE a i 
Providing & Fixing of High Mast Lights 1. Bituminous road - 1300 m Bituminous road, High mast, 
to Anekere temple, Anekere circle, 2. LED Street light - 135 nos [Junction Improvement, LED Street 
Sagathavalli, Kattarigatta temple, 3. High mast (16m) - 18 nos light - Completed 
Channaraya|Doddamathigatta, Chikkamathigatta, High mast (30m) - 1 nos 
29 | Hassan pattana [Kumduru, Kundurumaita, MDR | 500 96284 358.81 | Star Infratech | 500.00 Road safety signages and junction 
Doddakaradevu, Paduvanahalligate, 4. Road safety signages improvement- to be done 
Noranakkigate, A.Kalenahalli Kelagina 
|_| _|Ooru, Nambihalli temple, B.Samudravalli, | 
Road safety works on NH 75 i| 1. ceroad - 675m [CC Road - completed 
connecting(bangalore mangalore road) via 
shantigrama bus stand to join huliyar 2. pipe Culvert - 1.2m dia, 6 [Culverts - Pipe culvert & slab 
keralapura road 89, 10km(SH 102)(Loop nos [culvert are completed 
road from ch 0.00 to 0.65km) in hassan 3. slab culvert - 1.7*15.7m 
30 | Hassan | Hassan talk, MDR | 310 96335 | 27245 | Starinfratech | 310.00 MSC BNSS0 OC Drain “430 mircampleied 
5. Paver blocks -320 sqm Paver Blocks - Yet to be start 
3. Road safety signages High mast - Yet to be start 
6. High mast (12m) -2 nos Road Safety Signages - Yet to be 
start 
1 —! Kk 
Road safety work on huliyarkeralapura | 1.CC road - 600 m CC Road - completed 
road near dudda bus stop ch 75.63(loop 
road from (ch 0 to 0.70km) in hassan 2. Paver blocks - 1720 sqm High mast Paver blocks , 
taluk 3. Road safety signages Road safety signages - yet to be 
4. High mast(12) - 2 nos start 
31 Hassan Hassan MDR 300 96341 25226 Star Infratech 300.00 5 pps Culvert - 0.9m dia,12.5 [Culvert - yet to be start 
m long 
16. pipe culvert - 1.2 m dia pipe. [Culvert - yet to be start 
7. CC Drain - 650 m CC Drain - yet to be start 
E| 1 ys 


BT 


— — 
i Amt put to Grant ] 
SI No | District Taluk Name of work Type of by Indent No Tender [Contractor Name /| Alloted for Creat Brief Description of work Stage of Work 
: Rod | Tins) (Amtin Address (Rs in Releases ii sis ಈ 
Lakhs) Lakhs) 
L | (fe 1— - “8 
Road safety work on huliyarkeralapura 7. Bituminous road - 550m Pavement - yet to be start 
road (SH 102) near - 8 nos, 60 m 
mayasamudra circle ch 80. 10km in hassan Mis. Star - 16nos, 40 m 
taluk. lrfritich - 16nos, 30m 
No-177, 6th 2.Paver blocks - 1646 sqm Paver Blocks - yet to be start 
32 | Hassan | Hassan MDR | 150 96343 | 13165 | MainRoad, | 15000 3. Road snftty signages ep Safety Signages - yet to be 
KEB Layout 
Sul ನ 4. LED Street light 
Bangalore. 4. LED Street lights - yet to be start 
5. ce drain - 400 m CC Drain - 400 mtr completed 
Road safety work on ningegowdana Vice road S00 m CC road - 700 M Completed 
koppalu shettihally road in hassan taluk. 
2. pipe Culvert - 900mm dia ,3 | pipe Culvert completed 
nos 
CC Drain - 350 mtr completed 
33 | Hassan | Hassan MDR 300 96344 259.08 | Star Infratech 300.00 16. CC Drain - 2sides, 500 m 
LED Street light Paver Blocks 
7. LED Street light - 12 nos \Road Safety Signages ,High mast 
[2.Paver blocks - 480 Sqm &- Yet to be start 
3. Road safety signages 
14, High mast (16m) - 1 nos 
- | [_ 61.18 | 
- _ 1 
[Improvements to junction point of B.T 1. Bituminous road - 1000 m Pavement,Road Safety 
Road Kodihally to join Haradanahally - 2. Road safety signages signages.CC Drain-To be done 
Holenarasi Harihara Pura Road (SH-121) and 3. CC Drain - 2 sides, 175 m 
34 | Hassan P|Channarayapattana - Holenarsipura - MDR 120 96267 103.42 | Star Infratech 120.00 
ura Kodlipet Road. (Km 9.20 to 22.00) (SH- 4. High mast(16m) - 6 nos High Mast “Completed 
112A) in Holenarasipura taluk. - 
—L ಎ 
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ig T T 
Amt putto Grant 
[Type of Fst Cost Tender [c \ame/| Alloted for | Grant 
SINo | District | Taluk Name of work PE 2] (Amtin | IndentNo| Te™ “aigactor Nene A Brief Description of work Stage of Work 
Road Lakhs) (Amt in Address (Rs in Releases 
Lakhs) Lakhs) 
Improvements to junction point of Ms. Star 7 1. Bituminous road - 1000 m Pavement, Road Safety 
markuli cross to attichowdenally road Infratech [2. Road safety signages signages.CC Drain-To be donc 
Holl +. |(MDR) and channarayapattana No-177, 6th 3. CC Drain -2 sides, 175 m 
35 | Hassan | SFSIB polenarsipur - kodlipet road.(km 920 | pr] 199 | 9637 103.94 | MainRoad, | 12000 
ura 1022.00) in holenarsipura taluk. - KEB Layout 4. High mast(16m) - 6 nos High Mast -Completed 
Sanjaynagar, 
Bangalore-94. L 
improvements to chakenahally circle 1. Bituminous road - 880 m [Bituminous road , Road Safety 
point of 2. Road safety signages signages and -To be done 
Holenarasip huliyar-keralapura road (SH 102) in 
36 | Hassan [holenarsipura taluk - MDR 100 96319 86.86 Star Infratech 100.00 3. High mast(16m) - 6 nos 
ura 417.00 |4.CC Drain -2 sides 200m [High Mast- Completed 
2 sides 200 m ICC Drain - Completed 
Improvements to malali circle point of 1. Bituminous road - 880 m Pavement,Road Safety signages,-To 
lhuliyar- keralapura road (SH102) in 2. Road safety signages be done 
kal ; holenarsipura taluk. 
lolenarasip 
37 Hassan uid MDR 120 96320 88.39 Star Infratech 120.00 3, High mast(16m) - 6 nos High mast - Completed 
4. CC Drain -2 sides 150 m CC Drain - Completed 
2 sides 125 m 
Road safety works on hirisave- chattahalii 1. cc raod - 300m ICC ROAD - Completed | 
road -120m 
(SH 8) near ulivala gate. 2. Road safety signages Road safety signages - To be done 
38 | Hassan |"lenaraslp MDR | 3200 | 96333 | 28473 | Starinfraech | 32000 3. CC Drain -2 sides 250 m [CC Drain - completed 
RR 2 sides 175 m 
(Malali) 
Road Safety Work on Haranahally-BH H.S Mani IR Bituminous road - 4 nos, 20 
4 .5 Manjunath 
Road to Join Belagumba road from 0.00 MSS&S im 
to 11.00 KM Arasiker Tq, Hassan i ಸ -4 nos, 10m 
ಬ innovations 3 
District Class-1 2. Road safety signages 
39 | Hassan | Arasikere MDR| 30 94814 | 2676 | Contractor,# | 3000 Luma) 74ಸಿ Work yet to start 
3973, 7th Corss, -(MBCBY- 280i 
Ist Msain 
Gaythrinagar, 
Bangalore-21 
8 : | 
Total 2520.00] 2222.36 


